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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಸಂಖ್ಯೆ; ಆರ್‌ಡಿ.ಸ$ಎಲ್‌ಜಿಕ್ಕೂ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: eee 

ಇವರಿಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. 

WS 


ar I {- [3 id 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶನಪ್ರಿ ಸಸರ ರವರು 
ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತು/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಿಪಓ. ಕ್ಕೆ 
ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
SEE 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಈ ವಿದೆ ಸವಿಎಲ್ಲಿ ಸ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತು/ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ ೪ ಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತರದ -!೦೦ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ 
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ,  , 


(a. RS 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಭೂಮಂಜೂರಾತಿ-। 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ : H76 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಹಾಲಪ್ಪ ಹರತಾಳ್‌ ಹೆಚ್‌.(ಸಾಗರ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ x 16-03-2020 

ಉತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು. 


| ಉತ್ತರ 
| ತ್ತ 
| ಕತಿಟೆಸಿ 0S” ವಿಡ್ಯಕ್‌ | ಇರವ ಹಂಡತ TW ವಿ) 
| [ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಳ್ಳೂರು |ವಿದ್ಧುತ್‌ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು | 


ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಡಮಂಚಾಲೆ ಗ್ರಾಮದ | ಉಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ' ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ | 
| ಸ.ನಂ.18ರಲ್ಲಿ “2 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ | ವಾಡಮಂಚಾಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 18ರಲ್ಲಿ 10-00 ರ | 


| ಜಾಗವನ್ನು ಕೆ.ಪಿಟಿಸಿಎಲ್‌ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ | ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ 
; ಹಸ್ತಾಂತರಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ | 
ಅನನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ; ಆದರೆ. ಕೆ.ಪಿ.ಟಿಸಿ.ಎಲ್‌. ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು 
ಬಂದಿದೆಯೇ; | ಸಮನ್ನಯ ವಿಭಾಗ. ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಸ್ಥಳ 


ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಸದರಿ ಸ್ಥಳವು ವಿದ್ಧುತ 
| | ಉಪಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸೊಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು 
| 3೪೩, ಸದರಿ ಜಾಗದ ಬದಲಿಗೆ 10-00 ಎಕರೆ 
j ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 
09/03/2020ರಂದು ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 
| ಸದರಿ ಕೋರಿಕೆಯು ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 


{ f 

- ಇರರ ಾನನ್ನ ಸರವ] ಪ್ರಾನ್‌ ಪರಶೀಲನಾ ಹಂತ್‌ ದಕ್ಲಷ್ಟಾ 
| ಇರಣಗಳೇನು; (ವಿವರ ”ಒದೆಗಿಸುವುದು) ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 
¥ 
| 


(' 
i 


ಬದ್ಲಿ ಸದರ ಹಾಗವನ್ನ `ಕನಡಕೇ 
| ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡ 
| ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) 


[el 
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ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ ಹಿಓಿಎಲ್‌ಜಿಕ್ಕೂ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ; 1೬[3]೨-೦೨ 
ಇವರಿಂದ: 


ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. A-3 


ಇವರಗೆ lel3 / ೭ 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಯಿಮ್ಯಣೆ ವಿ ರವರು 
ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತು/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಕ 
ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ed 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಖೆ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತು/ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಹಡ. ಕೈ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತರದ - ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ 
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 
(A. ಬಲಲಾದ್ದೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಭೂಮಂಜೂರಾತಿ-1 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1782 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಫ್‌ ಎ.(ಮಾಗಡಿ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 16-03-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಜಿವರು ; ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 
3 'ಹಪನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡರ ್‌ಹೋಬಳಿ ರಾಮನಗರ ತ್‌ ಕಾಷನಗಕ ಪಾಕು] 
ಬಾನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 106. 109, | ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ, ” ಜಾನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ 


| SELLS 


10. 1ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ |ಸ.ನಂ.106, 109, 10, ರ ಸರ್ಕಾರಿ 
| ಡೆವಲಪರ್ಸ್‌ಗಳು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಡಾವಣೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ 40 ಅಡಿ 
ನರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು 6 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲದ ಶಸ್ತೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. | 
ಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; | 
ಘಗಚ್ಛಕ್ಷ' ರಸ್ತ ನರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ER) 'ಸ್ವಾನಸ್ಸ್‌  ಕಾಪಯಂತ" ಕಸ್ಸೆಗಾಗಿ 
ಎಕರೆ/ಗುಂಟಿ ಜಮೀನನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ | ಜಮೀನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ | 
ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; ತಹಸೀಲ್ದಾರ್‌ ರವರ ಹಂತದಲ್ಲಿ 
| ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

“ಸಜ ` ಸರ0ರರಲ್ನ ಅಕೆಧಕ್ಕೆತವಾ ವಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಘೂರಾವಕಗಳ ಉಪ 7 ಸರೇತಕರು.' 
ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನನ್ನು ಪೋಡಿ, ದುರಸ್ತಿ | ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವರದಿಯಂತೆ, ಬಿಡದಿ 


ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಂಜೂರಿದಾರರ ಅನುಭವಕ್ಕೂ | 
ಹೋಡಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ 
ಜಮೀನನ್ನು ಕಬಳಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ುಂದಿದೆಯೇ; 


ಹೋಬಳಿ, ಬಾನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.106 
ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಿದಾರರು ಪೋಡಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಸರ್ವೇ 
ನಂಬರ್‌ 06 ರಲ್ಲಿ ನಮೂನೆ 1 ರಿಂದ ನನ್ನು 
ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ | 
ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ರಾಮನಗರ ಇವರು ಮಂಜೂರಿ 
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ 
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 'ಮುಂಜೂರಿಯು ನೈಜವಾಗಿರುವುದಾಗಿ | 
ಹಾಗೂ ಪೋಡಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶ 
ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಂಜೂರಿದಾರರುಗಳ: ಮಂಜೂರಿ 
ದಾಖಲೆಗಳು. ಸ್ಥಾಧೀನಾನುಭವ ಮತ್ತು ರೆಏಿನ್ಫೂ 
ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್‌. ರಾಮನಗರೆ ಇವರಿಂದ 


ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಪೋಡಿ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ 
ಹೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ; 
ಹೋಡಿ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸತ 
ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ 
ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗಮುಸಾರಪಾಗಿ ಸೈಜ ! 
ಮಂಜೂರಿದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಡಿ 
ಮಾಡಿರುವುದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ | 


ಜಮೀನಿನ ಕಬಳಿಕೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. | 
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ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 46 ಎಲ್‌ಜಿಕ್ಕೂ 2020 (ಈ) 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೇ ಸಕಇ 150 "ಐಸಪಿಬದಿ 209 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ. 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ:( -೦3-2೦2೦. 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಗ AV 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಭ್‌ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪಠಿಷತ್ತ/ 
ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಎರಾಸ್ಯರೇ, 


ಶ್ರೀ 
ಚುಕ್ಕೆ ನಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 157!ನಿಯೆಮ- 
78/ /ಣ.ಸೆ:ಸೂ-ಆ5ರ!ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


ಸೊಸ 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಎರಿ ನ್‌ 
ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ. ನಾ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ದುರುತಿಸ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಸಂಖ್ಯೆ: 15 ನಿಯಮ-/ /ಣ:ಸೆ:ಸೂ-3ರಣ್ಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ .1092... ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಸಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ. 


(ಕೆ 'ಮಾರ್‌) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ೭ 457 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಅಪ್ಲಿಸ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಎ೦ 

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 16.03.202೦ 

ಉತ್ತರಿಸುವ: ಸಚವರು: : ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು 


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚವರು. 


ಕ್ರಸಂ EEN ಉತ್ತರ 1 


ಇತನ ಮಾರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ ಅ.ನೆರಸೇಪುರ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ 
ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಎಸ್‌.ಮಿ) ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು 
ಉಪಯೋಜನೆ (ಅ.ಎಸ್‌.ಪಿ) ಗಳಡಿ ವಿವಿಧ 
ಇಲಾಖೆಗಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗಾಗಿ ಬಡುಗಡೆಯಾದ 
ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆನುಬಂಥ- 
1 ರಟ್ಟ ನೀಡಿದೆ. 


ಇ) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ಹಷಕಸೇಷುಕ ನಧಾನೆಸಭಾ 

ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು 
ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಗಳಡಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಗೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗಾಗಿ ಅಡುಗಡೆಯಾದ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಇಲಾಖಾವಾರು! ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರ 


ನೀಡುಪುಡು) 


ಆ) 'ಹಾಗಥ ಇನಸುಷನಾದನೆಯಾಗಿರುವ/ 'ಚಂಡರ್‌ 'ಆದ/ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು/ 
ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಣರುವ/ ಮುಕ್ತಾಯೆವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; 
(ಇಲಾಖಾವಾರು! ಯೋಜನೆವಾರು ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) 


ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ. ಉಪಯೋಜನೆ (SCSP) 
ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ (TSP) ಗ೪ಡ 
ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ. ಪ್ರಗತಿಯಟ್ಲರುವ ಮತ್ತು 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಇಲಾಖಾವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಿಂದ 4 ರಟ್ಟ ನೀಡಿದೆ. 


ಇ | ಕಳೆಡ'ಮೊರು ಇಷ್‌ಗತರಡ ಡಾ. ಚ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌, 
ಮಹರ್ಷಿ ವಾಟ್ಕಕಿ ಹಾಗೂ "ಇತರೆ ಅಭವೃಧ್ಧಿ ಪಿಗಮಗಳ 
ವತಿಯಂದ ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೈಸೂರು 
ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಕರಿಸಿರುವ ಎಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಮೀನು 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ನೋಂದಾವಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; 
(ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರದೊಂದಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ 
ಅಮೀನಿನ ಸವೇ ನಂಬರ್‌ ಸಹಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು, 
ಗ್ರಾಮವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು) 


ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಥ-5 ರಿಂದ ೨ ರವರೆಗೆ 
ನೀಡಿದೆ. 


ಕಲಿ'|ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಚಾಕಂವರುವ ಅರ್ಜಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೇಯೆಪ್ಸು; (ಅಜ್ಜದಾರರ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಉ) | ಕಳೆದ ಮಾಹ ಪರ್ಷೆಗೆ9ಂದ ಈ "ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೇದಿಸಲಾದ ಜಮೀನುಗಳ 
ವಿಸ್ತೀಣ€ಪೆಷ್ಟು? (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) 


ಸಕಣ 1ರ೦ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಪಿ 2೦2೭2೦ py \( 


(ದೋಪವಿಂದ ಹಾರಜೋಳ) 
ಉಪ ಮುಃ ೦ತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ 'ಕೆಲ್ಯಾಣ ಸಚವರು 


ಮಾನ್ಯ. ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನ್‌ ಕುಮಾರ್‌.ಎಂ ರವರ ಹುಕ್ನೆ ರಹತ ಪಶ್ನೆ 


ಸಂಖ್ಯೆ-457 ಕ್ಜೆ ಅನುಬಂಧ - 


ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆ; ಟ.ಸರಸೀಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಜ್ಲನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 


ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 


ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


ವಿವರ. 
ರೂ.ಲಕ್ಷಗೆಳೆಟ್ಲಿ 
ತ್ರೆ ಪರಿಶಷ್ಣ'ಹಾತಿ ಕಾಲೋನಿ! ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 1 ಪರಜಾರಾತಿ ಮೊತ್ತ ಇಡಾಗತಗ ನ 
[7] ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ 
— 
ನರಗ 
7 ಇಷ್ಠಾರು ಗಾವಡೆ ಕಶ್ಟ ಪಾತ ಕಾಮೋನಿಯೆಲ್ಲ ಸಸರಸ್ತೆ pi ಕಕರರರ ತರರರ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. Kd 
5" ಹಾಕಸಪರ ಗಾದ ಪರಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಧನಾನಮಾ ಸಕ್ತೆ ಸದ.ರ೦೦ 15:೦೦ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ag ನಸಷ - —- 
3 ನರನಾಪಪಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪರೆಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಧನಾನಿ ಸಿಸಕಕ್ತ್ಗ 5೦.೦೦೦ ನರ್‌ರರ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಮಾ£ಣ. |. 
ಒಟ್ಟು ರರ:ರ೮ 1೮೦.೦೦ 1 


ಲು 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


3 
ಬಆವಿ ಕೊರೆಸಿ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


4 ಸಾಮನಾಥಪರ ಗ್ರಾಮದ ಪಕಶಿಷ್ಠ್‌ಜಾತಿ ಕಾಯೋನಿಯಲ್ಲಿ 3.00 150 
ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿ ವಿದ್ಯುದ್ಧೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
51 ಪನಹಾನಕು ಗಾವುದ ಪೌಶಷ್ಠ ಹಾತಿ ಇಾಪಾಸಯೆಲ್ಲ ಶುಧ್ಧ ps 2.0೦ 106 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಣ್ಥೆ 
¢ 
ಕ 7 ಪಾಡ್ಛಹಳ್ಳ ಗಾಮದ ಪರಶಷ್ಠ ಪಾತ ಕಾಮೋನಿಯಲ್ಲ ಕೊಳವೆ 2೦೮ 1೦೦ 
ಭಾವಿಗೆ ಪಂಪು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ವಿಸ್ತರಣಿ 
ಘಾ ಗ್ರಮದೆ ಪರಿಶಿಷ ಜಾತಿ ಇಾಪೋನಯೆಲ್ಲ ಕೊಳಾಯಿ ಕರಂ ಕರ 
ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಪುನಃಶ್ಟೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಒಟ್ಟು 1 25೦ 
ಪಠರ.೦ರ ಎಸಠಕಂ 


ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನ್‌ ಕುಮಾರ್‌.ಎಂ ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: 45%್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-!1 


ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ ಟೀ.ನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಸೆ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ) 
ಅಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ವಿಪರ ಈ ಫೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
ಪ್ರ 
[4 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
ಅನುದಾನ 
F 2016-17 ಹಾನರಕಸಾಪುಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೆ 
[) ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲು 
2 ಯ 
೦೫518 © ಅನುದಾನ ಅಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
T 7 ಹೊನತಷ್ಮಾಗ ಗ್ರಾಮೆದೆಲ ಸಸ'ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
al 20-9 60.0೦ 2. ಹೆಮ್ಮಿಗೆ & ಮೂಗೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಳ್ಲಿ 
ಸೋಲಾರ್‌ ವಿಡ್ಯುತ್‌ ಜದಿದೀಪ' 
3. ತಲಕಾಡು ನಾಯಕರ ಜೀದಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ | 


ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
1. ಹೊಸಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
2. ಹೆಮ್ಮಿಗೆ & ಮೂಗೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲ ಸೋಲಾರ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಜೇದಿದೀಪ 
6. ತಲಕಾಡು ನಾಯಕರ ಜೀದಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನ್‌ ಕುಮಾರ್‌.ಎಂರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 457ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1. 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ! ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ (ರೂಲಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ)' 'ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ (ರೂಲಕ್ಷೆಗಟೆಲ್ಲ) 
ತ್ರಸ 267 Ee] 25-20 
W ಇಲಾಖೆ 8 
o ಎಸ್‌ಸ.ಎಸ್‌ಹ 'ಅಎಸ್‌ಪ ಎಸ್‌ಸಎಸ್‌ಈ 'ಆಎಸ್‌.೫ 'ಔ.ಎಸ್‌ಹಿ 
ಇ] ಅಡುಗಡ | ವೆಚ್ಚ ನಟಕ | ಎಡುಗಡೆ] ವೆಚ್ಚ ಘಾಡ] ಇಡುಗಡ] ವಣ್ಣ | ಪಂಆಕೆ | ಅಡುಗಡೆ | ವೆಚ್ಚ ಸಂಕ 1 ಅಡುಗಡ | ನೆಚ್ಜಿ 
i ಈ 3 pS CN g [2 FERN RET ಈ CN [) 6 7 El 
+ - 
[ಕಾೇರಿ ನಿರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 1 
4 |ಕಅಸಿ ನಾಲಾ ವಿತರಣಾ. ವಿಭಾಗ, 66:82 | 66282 | 662.82 | ai6.00| 98.37 | 97.37 |200.00| 4413 | 4413 | 260.00 15.37 | us.37 |127.50| 0.00 | 0.00. | 147.50.| 0.00 | 0.೦೦ 
[9,ನರಸೀಮುರ 
T- 
2 |ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌, ಮೈಸೂರು ೦.೦೦ ೦.೦೦ ೦.೦೦. 0.0೦ | ೦.೦೦ 0:00 | 150.00 | 135.00 | 150.0೦ | 106.0೦ | 68.0೦ | 327೮ | ೦.೦೦ 0.00 | 0,00 | 0.09 | ೦೦೦ | ೦.೦೦ 
eit | — - 1 . 
ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್‌ 
10150 | ೮8೨9 | ೮4: - - - 870 | 26,70 | 24.74 00 | 6. ೮.೨ - - - - - - 
3 |ಡವಿಭಾಗ, ತಿ.ನರಸೀಯರ ic 9 5೦ 2870 | 2೮, 24.7 . [7] 8 
—— tle | —l —l 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು K 
4 |ಹಳನಾಡು ಅಲಸಾರಿಗೆ ಇಲೆ, 647.00 | 983.92 | S42is | 267.57 | 248.63) 244.04 | 25೦.99 | 192.97 18580 | au4.39. | 26295 | 239.02] 676,71 | 437.98 | 168.56 | 46016 | 499:69 | 17,83 
ಉಪವಿಭಾಗ, ತಿ.ಸರೆಸೀಪುರ 
L A | 4 wl a -- 
[ನಮ ಕಲ್ಯಾಕ ನಲಾಜ; ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಶಾಚೆಂಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ 
ತಿ.ನರಸೀಮುರ' 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, 
7 |5.ನರಸೀಯರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ. ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಬುಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 
ಬಟ್ಟು ato2 | 1805.73 | 2೦9.45 56257] 34700] 3441 [eases] 58035] 4037 | 6ee39 | 4592 | 40042 scs.2/] 407.58 | Ba:56 | 607.66 | 439.69 | 17.83 


ಫಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕ್ರಾ ಅನ್ಸಿನ್‌ ತುಮಾರ್‌.ಎಂರವರ ಚುಕ್ಕಿ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 457ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2 


ವರ್ಷಂ ಐನ್‌ ಸನ್‌) 


ಕ್ರಸಂ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ | ಷರಾ 
! 2 3 4 5 6. 7 
Construction of Cement Concrete roads & drains for balance length in Ambedkar SC 
1 : .. ವ - 
ll colony of Vatal village in T.Narasipur taluk. (Indent No. 14477} 3452 Completed 
Construction of Cement Concrete roads & drains for balance length in Babu 
2 Vatal Jagagivan Ram SC colony of Vatal village in T.Narasipur taluk. (Indent No 37.56 Completed - 
14478) 
Construction of ‘Cement Concrete roads & drains for balance length in SC colony 
3 K. ¥ R 4 . 3 
otthegala of kothegala vitlage in T.Narasipur taluk. (Indent No 14600) 0.53 Completed 
Construction of Cement Concrete roads & drains for balance length in SC colony ದ 
; Kunious of Kuruburu (New Colony) village in T.Narasipur taluk. (indent No 14480) | 33 Completed ೫ 
SAE LES ES EES EEN EEE i es 
[| EA 
Construction of Cement Concrete roads & drains for balance length in SC colony of 
§ Hyakanuru Hyakanuru village in T.Narasipur taluk. (indent No 14481) 1.80 Completed 3 
Construction of Cement Concrete roads & drains for balance length in’ SC colony of 
r pe pds K 3 A ti - 
8 Hyakanut Hyakanuru {new colony) village in T.Narasipur taluk. (IndentNo 14479) 1.61 Completed 
ಪಳ್ನರಿ ಭಾವಂ ನನು C ion-of C: C ids & drains for bal length in SC col f 
ನಿಯಮಿಳಿ, ಕಬಿನಿ ನಾಲಾ ಸ onstruction-of Cement Concrete roads rains for balance length in SC colony 0: & ಹ 
7 'ವಿಠರಣ್ಣಾ ಬಿಭಾಗ Kaxohati Karchatti village in F.Narasipur taluk. (Indent No 14623) [es Completed 
ನೀನ Construction of Cement Concrete roads & drains for balance length in SC colony of. ಸ 
ಶ.ಸರನೀಯರ y y i 
ಜೆ Chowhally Chowhally village in T.Nérasipur taluk. (indent No 14621) ತಹ Completed 
i Construction of Cement Concrete roads & drains for balance length in SC colony of ರ 
3 Nilsoge Nilsoge village in T.Narasipur’ taluk. (Indent No 14533) 43 Completed 
10 Hiriyur Construction of Cement Concrete Roads & Drains for balance length in SC Colony 19.36 Completed § 
J of Hiriyur village in T-Narasipura taluk. (Indent No 14617) : ಸತ 
Construction of Cement Concrete Roads & Drains for balance length in SC Colony _ 
A Madapura of Madapura village in T.Narasipura taluk. (indent No 14549) 98.03. Completed 
12 Chanabasavayan} Construction of Cement Concrete Rods & Drains for balance length in SC Colony 7.74 Completed _ 
ahundi of Chanabasavayanahund village in T.Narasipura taluk. (indent No 14553) 3 P 
13 T.Doddaputa Construction of Cement Concrete Roads & Drains for balance length in SC Colony 19.78 Completed § 


of T.Doddapura village in T.Narasipura taluk. (Indent No 14614) 
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ತ್ರಿಸಂ ಇಲಾ ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ | ಪರಾ 

1 2 g 3 4 5 6 7 
30 Muguru Sinking of Borewell in survey no 800 of Mugur viliage in T. Narasipura taluk Completed -. 
31 Muguru Sinking. of Borewell in. survey uo 633. of Mugur village in T. Narasipura tatuk Completed - 
32 Muguru Sinking of Borewell in survey’ no 192 of Mugur villagein T. Narasipura taluk: Completed - 
33 karohiatti Package 23) Sinking of Borewell. in Survey no166 & 167 of Karohatti village in 4.87 Completed f 

T. Narasipura taluk 

34 Karohatti Sinking ‘of Borewel! in survey no 257 of Karohatti village in T. Narasipura taluk Completed - 
35 Mavinahelli Sinking of Borewell in survey no pl pr Mavinahalli village in T. Narasipura Completed 
36 Kuniburu Sinking of Borewell in Spray no 126/2 & 137/3 of Kurburu village in T. Completed & 

Narasipura taluk 
SE SE Se [SS 
37 Hemmige Sinking of Borewell jn survey no 30/2 of Hemmige village in T. Narasipura taluk Completed - 
ee Pn Fl py F y - p 
38 Chowhally Sinking of Borewell in survey no pi Chowhally village in T. Narasipura Completed § 
| 
39 Madrahally Sinking of Borewell in survey no le Madrahally village in FT. Narasipura Completed _ 
40 Muguru Sinking of Borewell in survey no 795 of Mugur village in T.: Narasipura taluk 1.75 Completed - 
TT ವ ಮ YE 7 RT 
1 T.Doddapura Sinking of Borewell in survey no 120 3 & 120/4A of T.Doddapura village in T. 1.67 Completed RM 
Narasipura taluk 
§ Construction of Cement Concrete road‘and drains for the balance length in SC:colony ೫ 
44 Hrtyur - of Hiriyuru Village in T.Narasipura Taluk. 000 Gompleed. 
3 Nilsoge Package 30: Construction of Asphalt road to SR cf SM 2 of M 12 of D 36 (Nilsoge 0.00 Completed y 
main road to SC colony}. 
“Construction of Cement Concrete road and drains for the balance length-o£ SC ‘colony 
4 Yaraganahali of Yaraganahaili Village in T.Narasipura Taluk. RA Completed 
5 Hosaputa Construction of leadoff drain parallel to T.Narasipura -Talakadu main road at 0.00 Compléied ¥ 
Hosapura Bus stand 
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— 
ತ್ರಿಸಂ ಇಲಾಬೆ ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ, ಪ್ರಸ್ತುಶಃ ಹಂತ | ಪರಾ 
1 2 3 4 5 6 7 
Package 58: Sinking of Borewell and Providing Electrification to survey No228/2 of 
62 Akkur } Akkur village in T. Narasipura taluk Completed 
ps Nilsoge Sinking of Borewell and Providing Electrification io survey No 398/1 of Nilsoge Completed § 
village in T. Narasipura taluk 
Sinking of Borewell and Providing Electrification to survey No 646 & 6stof 
64 \ [. I Y ; 
Muguru Muguru villageT Narsipura taluk Completed 
ವಾ ಸ ನಾ ್ಸ ನ | 
65 Hosahalli Sinking of Borewell and Providing Elecirification to survey No 96/2 of Hosahalli Completed X 
village T Narsipura taluk 1020 
Sinking of Borewell and Providing Elecuification to survey No 355/2,355/3 &.355/4| ” 
66 Kaliyur ಪೆ FANGS Completed 3 
of Kaliyur village ‘F Narsipura taluk 
67 Karohatti Sinking of Borewell-and Providing Electrification 10 survey No 136/3 of Karohati Coinpleted _ 
village T Narsipura taluk 
68 Danayakapurs Sinking .of Borewal ‘and Provi ding Electrification to survey No 12/1 of Completed N 
Danayakanapura village in T. Narasipura taluk 
y Sinking of Borewell and Providing Electrification to survey No 336/1 of Nilsoge 
69 Nilsoge k F Completed - 
village in T. Narasipura taluk 
70 Akkur Package 53: Sinking of Borewell n survey no 2341, 234/2, 234/3, 234/4A of Akkur 0:00 Corpleted § 
village in T. Narasipura taluk 
71 Chowhally Sinking of Borewell in survey no 96 of Chowhalli village in T. Narasipura taluk Completed ಫ 
§ rsraction of Cement Concrete roads & drains for balance length in SC:colony of ಬ 
Keene Kethahalli village in T.Narasipur taluk. (indent No’ 14619) 8.86 Completed - 
q Construction of Cement Concrete Roads & Drains for balance length in SC Colony ನ 
(s Maracipure of Maradipura village in T-Narasipura taluk. (Indent No 14548) 4 Completed py 
” Construction of Cement Concrete Roads & Drains for balance length in SC.Colony 
74 Chandabalil of Chandaballi village in T.Narasipura taluk: (Indent No 14554) ನ Completed } 
£ Construction of Cement Concrete Roads and Drains for Balance length in SC d 
73 Kaliyuru Colony of Kaliyuru Village of T.Narasipura Tatuk. (indent No 14516) 26.47 Couipleted 
Construction of Cemerit Concrete Roads ‘and Drains for Balance length in SC 
78 Kannahaly Colony of Kannahally Viilage of T.Narasipura Taluk. (indent No 14560) 013 Conipéted § 
i R Constuction of Cement Concrete Roads and Drains for Balance length in SC 
4 Colony of Adibetihalli Village of T Narasipusa Taluk. ndent No 14561) 2 Completed 
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f 
ಕ್ರಸಂ. ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಖವರ ವೆಚ್ಚ" | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಶ ಹಂಪ | ಷರಾ 
1 2 3 4 5 6 ps 
94 Kannabally |Sinking of Borewell in survey no 460 of Kannahalli village in T. Narasipura taluk Completed 7 
95 Kannahally [Sinking of Borewell in survey no 439 of Kannahalli village in T. Narasipura taluk Completed ಇ 
96 Kannehally Sinking of Borewell in survey 10 55/2 &57/4 of Kannahalli village in T. Completed y 
Narasipura taluk 
97 Kannahally Sinking of Boreweli in survey no 36 of Kannahalli village in T. Narasipura talulc Completed - 
98 Kannahally Siuking of Borewell. in survey no pla Kannaballi village in T. Narasipura Completed Y 
99 Kannahally Sinking ‘of Borewell in survey no Ra Kannahalli village in T.- Narasipura 12.20 Completed g 
100 Kannabiilly Sinking of Borewell in survey no.25/) & 27/1 of Kannahalli village in T. Completed 
Narasipura taluk 
101. Kannahally |Sinking of Borewell in survey no 452 of Kanoahalli village in T. Narasipura taluk Completed - 
102 Kannahally [Sinking of Borewell in survey no 449 of Kannahalli village in T. Narasipura taluk Completed - 
103 Kannahally [Sinking of Borewell in survey no 191 of Kannahalli village in T. Narasipurataluk Completed ಜೆ 
ಕರ್‌ ಧ ನ ವ ೯ ಮ F ಫಾ 
104 Kannahally Sinking. of Borewell in survey no. ಚ ig Kannahalli village in T. Narasipura Completed yp 
105 Kannahally Sinking of Borewell in survey no NE Karnahalli village in T. Narasipura Cornpleied _ 
106 Kasinahally Sinking ‘of Borewell in survey no 44/1 & 59/2 of Kannahalli village in T. Coniplétéd y 
[- Narasipura taluk - 
107 Kannahally Sinking of Borewell in suivey no 643 & 66/2A of Kannahalli village in Ts 454 Completed _ 
Narasipura taluk 
108 Kannahally Sinking of Borewell in survey no ಎ Kannahalli viilage in T. Narasipure. Completed _ 
109 Kannahally |Sinking of Borewell in survey no10/1 of Kannahalli village in T. Narasipura taluk Completed ks 
110 Sinking ‘of Borewell in survey nol18/3B. & 118/2 of Madrahalli village in T. 10.16 Completed _ 
Naresipura taluk 
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ಕ್ರಸಂ ಇಲಾಟೆ ಗ್ರಾಮ ಕನಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
t 2 3 4 rf 6 
128 Vatalu Sinking. of Borewell in survey’ no. ಹ A 329° of Vatalu village in T. Narasipura Completed 
129 Chandahalli Sinking of Borewell in survey no 89/3, 9013, 91/2,90/2 & 29/3 of Chandahalli village Completed 
in T. Narasipura taluk 
130 Hemmige Sinking of Borewell in survey no 87/ 1,87/2 & 88 of Hemmige village in T. "Completed 
Narasipura taluk 
131 Kaliyur Sipking of Borewell in survey no 406/1. & 406/2 of Kaliyur village in T. 7.07 Completed 
Narasipuira taluk 
132 Muguru Sinking of Borewell-in survey'no 101 15,101 1/4.& 1011/3-of Mugur village in T. Completed 
Narasipura taluk 
inki 1 i y : J \ rl inT. 
133 Mugur Sinking of Borewell in survey no 11 09/2B,1109/2A of Mugur village in T. Completed 
Narasipura taluk 
Terrr ವಾ್‌ I yy: 7 re ———— 
134 Muguru Sinking of Borewell in survey no 1092/ 34,1092/3B & 1080/1B of Mugur village in Compléted 
T. Natasipura taluk 
662.82 
140 ನೋಸಲೆ ತಿನರಸೀಮರ 'ಶಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಣಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 200 'ಮುಗಿದಿಡೆ. 
ಸೀಮುರೆ ತ 'ಮ ಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ನ ಬೂಲಭೂಳ ಸೌಲಭ್ಯ 
141 ಸೋಸಲೆ ತಿ.ಸರನೀಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಸರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಥಶಾಸಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ 2% ಮುಗಿದಿದೆ. 
142 ಸೋಸಲೆ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಹಸುಹಲಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ: ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಥಶಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ, ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 2೩೦೧ ಮುಗಿದಿದೆ, 
143 ಸೋಸಲೆ ತಿ.ನರಸೀಪುರ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಳಶ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ" ಜನಾಂಗದ ಸ್ಥಶಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ 20 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 
144 ಸೋಸಲೆ. ಶಿ.ನರಸೀಯುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಸಲೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ' ಜನಾಂಗದ ಸ್ಥಶಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ. ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಲಿಸುವುಡು. | 200 ಮುಗಿದಿದೆ. 
145 SRN ತಿ.ನರಸೀಷುರ. ತಾಲ್ಲೂಕು" ಹ್ಯಾಕನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ: ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಥಶಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ab ಮುನಡದ 
ಕಲ್ಲಿನುವುದು. 
146 ಕಳ್ಳೀಪರೆ ಕಳ್ಳೇಮರ ಗ್ರಮದ ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ: ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 ಪ್ರಗತಿ. 
147 ಪರಿಣಾಮಿಮರ 'ಪರಿಣಾಮಿಮರ: ಗ್ರಾಮದ" ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ. ಪುತ್ತು 'ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 10:00 ಪ್ರಗತಿ. 
ಮ ಎಂಸೆಬ್ಲೆಹುಂಡಿ, ಎನ್‌.ಮೇಗಡಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 'ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ pA ಸ 
148, ಎಂದ: ? K . ಪ್ರ 
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ಕ್ರಸಂ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ: ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಹಂತ.) ಸಡರಾ 
7 3 3 Fl 7 § % 
'ಮೆಣಸಿಕ್ಕಾಶನ ಹಳ್ಳಿ | ತಿ.ನರಸಿಪುರ ತಾಃ. ಮೆಣ! ಹಳ್ಳಿ ಪಃ ಸ್ತಿ ಮ: 
1&1 ೮ರಸಿಕ್ಯಾ; ಳ್ಳಿ | ತಿನರಸಿಪುರ ತ» ಕ್ಯಾತನ 'ಹಳ್ಳಿ' ಮತ್ತು ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ೫38 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮತ್ತು ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
lf 
ನ್ಯಸರಾಜಮುರ; ದ 
ವ್ಯಾಸರಾಜಪುರ, | ಸಿಪರ. ತಾ: ವ್ಯಾಸರಾಜಮರ, ಸಿದ್ದನಹುಂಡಿ ಮತ್ತು ಜಗಚೀವನಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಂತಿ: ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತ 
162 ಸಿದ್ದಕಯಂಡಿ ಮತ್ತು ನ ಜಸ್ಟ ಸ 9 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಗಜೀವನಗ್ರಾಮ ೪೪ 9 
163 ಸೋಸಲೆ ತಿನರಸಿಮರ ಈ; ಸೋಸಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 22೪ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— 
164 ಮಲಿಯೂರು 8ಿನರಸಿಪರ ಈ; ಮಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 25.74 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
—! 
165 'ವಡ್ಡರಕೊಪ್ಪಲು ತಿ.ನರಸಿಪುರ 'ಈಾ; ಪಡ್ಡರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹುತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 1219 | ಕಾಮಗಾರಿ -ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 
ಯೂರು. ಮಃ ತಿ.ನರಸಿಪುರ ಕಲಿಯೂರು ಮತ್ತು. ಮಂಗಿಪಚ್ಚನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಃ ತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಃ 5 
166 ತ್ತು ಹ ಣು ಸಷ್ಠ' ಚಃ ಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 3) | ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣನೊಂಡಿದೆ 
ಮಂಗಿಪಚ್ಚನಯಂಡಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ] 
' ಕುಂತನಹಳ್ಳಿ ಮಃ ತಿ.ಸರಸಿಮರ' ಕುಂತನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೇಶುಪರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು.ಚರಂಡಿ 
167 ರತನ ಮತ್ತು: 1. ku ಸ್‌ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಕರಿದ ಇನಿಯ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 5) | ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೇತುಮರ ನಿರ್ಮಾಣ, 
(EEE 
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ವನ ೫ ಎ ಪಮಾರ್‌ವಾರವರ ಚುಕ್ಕಿ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಕ ಸಂಖ್ಯೇ 457 ಇನ 
'ವರ್ಷ-201-1 (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 
ಕ್ರಸಂ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ: ಷರಾ 
1 pe 3 4 5 6 
4 Mukura Package-56) Sinking of Borewell and Providing Electrification to survey No § 
8 38612 of Mugur vitlage in T. Narasipura taluk 
p Muiutu Sinking of Borewell and Providing Elecuification.to survey No 512/1 of 7 ಈ 
ಥು Mugur village in T. Navasipura taluk 
3 ET Sinking of Borewell and Providing Elecuification to survey No 262/1 of T } 
BIMEHN Mugur village in T. Narasipurd taluk 
A Sinking of Borewell and Providing Electrification to survey No 181/1 of 
p , MeL, ky ¥ 9 
Madraball ಲ Madrahalli village inT. Nerasipura taluk 
Sinking of Borewell and Providing Electrification to survey No 326 of 
5 Muguru p p ~ 
Mugur village in T. Narasipura taluk 
Sinking of Borewell.and Providing Electr jon to survey No.333 of 
[) Mugutu R . § 
Mugur village in T. Narasipura taluk 
Sinking of Borewell and Providing Electrification to survey. No 1054 of 
7 Muguru - p R § 
Mugur village in T. Narasipura taluk Coinpleted 
8 ಕಾಖೇರಿ ನೀರಾವರಿ, ನಿಗಮ Mutt Sinking of Borewell and Providing Electrification fo survey No 548/1 of _ 
ನಿಯಮಿತ; ಕಬಿನಿ ನಾಲಾ ಈ Mugur village in T. Narasipura taluk 
9 ವಿಶರಣಾ: ಏಿಭಾಗ; Miubuni Sinking of Borewell and Providing Electrification to survey No’551 of K 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ 8 Mugur village in T. Narasipura taluk Nl 
10 Michi Sinking of Borewell and Providing Electrification to survey No 289/2 of A 
ಕಃ Mugur villaee in T. Narasipura taluk 
11 Mugtiry Sinking of Borewell and Providing Electrification to survey No 314/1A2 of p 
AE Mugur village in T. Narasipura taluk 
Sinking of Borewell ‘and Providing Electrification to survey No 482/5 of 
ಸಂ Muguru Kk J ಸ ೫ 
Mugur village in T. Narasipura taluk 
13 Muiiuru Sinking of Borewell and Providing Electrification to survey No 369/2-of. § 
8 WU Mugur villase in T. Narasipura taluk 
Sinking of Boreweil and Providing Flectrification to survey No 471 of 
14 Muguiru ನ ps p 
ವ Mugur village in T. Narasipura taluk 
Package-57) Sinking of Borewell and Providing Electrification to survey No. ಬ Ne 
4 Muguru 372/2 of Mugur village in T. Narasipura taluk 3 
16 Kaliyuir Sinking of Borewell and Providing Electrification to survey No 61/1 of (: 
L Y Kaliyuru village in T. Narasipura taluk. 
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ಸಂ ಇಲಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ಷರಾ 
1 2 3 4 5 6 
4 N Sinking of Botewell and Providing Elecwificatiou in-survey no.250/3-of. 
33 Thadimalangi | RR pakSis R - 
Thadimalangi village in.T. Narasipura taluk 
Sinking of Borewell and Providing Electrification in survey n0.343/2 of 
34. Muguru K K Fe ಈ 
L Mugur villaze in T. Narasipura taluk Under progress 
1 Sinking of Borewell and Providing Electrification in survey no-213/1B of 
35 Mugu p p " p ಸ್‌ 
Mugur village in-T. Narasipura taluk 
36 Malangi Sinking of Borewell.and Providing Electrification to Beneficiary Smt pM 
[4 Sundramma w/o. Venkataramana Of Malang village in T. Narasipura taluk 
RA Package :54) Sinking of Borewell and Providing Electrification in survey 
37 Muguru ನ p SN 0 - 
n9.278 of Mugur village in T. Narasipura taluk 
Pe ದಾ ನ್‌್‌ CTE | Completed. ——— 
38 Muguru Sinking of Borewell and Providing Electrification in survey no.369/] of _ 
Mugur village in T. Narasipura taluk 
§ Sinking of Borewell and Providing Electrification to.survey no 87 of Akkur 
39 Akkur & } [0 - 
village T.Narasipura taluk 
CAPT ರಾವ್‌ F ಣ್ಯ - - Completed a 
40 Malangi Sinking of Borewell and Providing Electrification to Beneficiary Sri § 
Madesha S/0 Mallaiah Of Malangi village in T. Narasipura taluk 
" - Construction of Sri Maharshi Valmiki Samudaya Bhavan at T. Narasipura Fatimate Submitted for 
41 T.Narasipura ಸ ಎ - 
town (First Floor} Sanctioning 
Construction of Sri Valmiki Samudaya Bhavan at Muguru villagein T. Eatimate Submitted for 
42 Muguru p Wp (RE, ತ 
Narasipura taluk (First Floor) Sanctioning 
43 Hemmige | Providing CC lining from ch:1.80 km to 3.50 km of M 22 of D 36 of KRBC. Completed 3 
ೂ Construction of Protective wail and lead off drain to T. Narasipura to 4 
yH Talakady Talakdu main road near bus stand. Completed § 
45 ‘Thadimalangi Sinking of Borewell in survey no 187 of Thadimalangi village in T. 1.94 F 
Narasipura taluk Completed 
§ k Sinking of Borewell in survey no 285/3.of Thadimalangi village in T. Pp 
46 Thadimalangi ಹ p 
Narasipura taluk 
pu Hemmige Sinking of Borewell in survey no 23216. & 314/5 of Hemmige village in T. 8.40 § 
Narasipura taluk 
48 Hemmige Sinking of Borewell in survey no 256/1 & 251/2 of Hemmige village in T. y 
Narasipura taluk JB 
€ Sinking of Borewell in survey no 253/2 of Hemnige village in T. K 
49 Hemmige Narasipra taluk Completed 
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ಸಂ ಇಲಾಟೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಮೆಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಪ ಹಂತ 
1 2 3 4 5 
Sinking of Borewel! and Providing Electrification to survey no 60/3 of 
62 Hosalally Hosahalli village T.Narasipura taluk 
Sinking of Borewell and Providing Electrification to survey no 60/5 of 
88 Hosabally Hosahalli village T.Narasipura taluk 
K Sinking of Boreweil and Providing Electrification to survey no 83/1 of 
63 Hosahally Hosahalli village T.Narasipura taluk Completed 
fy Sinking of Botewell and Providing Electrification to survey no 64/1 of 
[el Hosabally Hosahalli village T.Narasipura taluk 
7 T Hosahally Sinking of Borewell and Providing Electrification to sutvey no 843 of 
§ Hosahalli village T.Narasipura taluk 
Sinking of Borewell and Providing Electrification in survey no 867/1 of 
72 Muguru ¢ 6 § 
Mugur village in _T. Narasipura taluk 
g Sinking of Borewell and Providing Electrification in survey no 288/2 of 
73 Muguru ೋ R 
[ Mugur village in T. Narasipura talule 
74 Hosahalli Sinking of Borewell and Providing Electrification in survey no. 61/3 of 
- f Hosahalli village in T. Narasipura taluk 
4 Sinking of Borewell and Providing Electrification in survey no 414/1 of 
75 Kaliyur sg k p x f 
_ Kaliyur villagein T, Narasipura taluk 
76 Kalfyur Sinking of Borewell and Providing Electrification in survey no 266/4 & 
y 266/1 of Kaliyur village in T. Narasipura taluk 
id Package -18 Sinking of Borewell and Providing Electrification in survey 
77 Hemmiye 0.29713 of Hemmige village in T. Narasipura taluk ಸ 
78 Hemmige Sinking of Boreweli and Providing Electrification in survey n0.416/5 & 
8 417/4 of Remiiige village in T. Narasipura taluk 
R Sinking of Borewell and Providing Electrification in survey n0.378/2 of 
79 Hemmige i ಥ್‌ § ಎ 
Hemunige village in T. Narasipura taluk 
80 Hemmige Sinking of Borewell and Providing Electrification in survey 10.376/12, 
1 390/9 & 397/6 of Hemmige village in T. Narasipura taluk 
8 Hemmizs Sinking of Borewell and Providing Electrification in survey 
8 n0.382/3,323/4,428/30 of Hemmige village in T. Narasipura taluk 
82 Hemmige Sinking of Borewell in survey n0.305/7,418/10,305/4,383/2,291/2 of 
NE Hemmige village in T. Narasipura taluk 
83 Hertimige Sinking of Borewell and Providing Electrification in survey no.306/4 
೬ of Hemmige village in T. Narasipura taluk A 
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ಸಂ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಪ ಹಂತೆ ಷರಾ 
1 2 3 4 5 ‘6 
101 Hirivur Sinking of Borewell and Providing Electrification in survey no 90/3of _ 
dy Hiriyur village in T. Naasipura taluk 
n Sinking of Borewell. and Providing Electrification in ‘survey no 60 of 
102 [A kurdodd) Akkurdoddi village in T. Narasipura taluk 
103 Nilsoge Sinking of Borewell and Providining Eleenflcation in survey no}61 of ನ 
Nilsoge village in T. Narasipura taluk 
104 Hodavuta Sinking of Borewell ‘and Providining Electrification: in-survey no 45,46 g 
[a pt &108 of Hosapura village in T. Narasipura taluk 
I 
x Package :27 Sinking of Borewell and Providining Electrification in survey y 
395, Hemmige no 264/2 of Hemmige village in T. Narasipura taluk 260 
106 Hemmige Sinking of Borewell and Provid ning Electrification in survey no 263/2 of| Unde Progiess y 
Hemmige village in T. Narasipura taluk 
F Sinking of Borewell and Providining Electrification in survey no 251/3 of 
107 Hemmige R § k ( 5 
Hemmige village in T. Navasipura tajuk 
108 Muguru Sinking of Borewell and Providing Electrifi ‘ation in survey no.545/4 of 0.00 Dispute £ 
Mugur village in ‘T. Narasipura taluk 
109 Miiguru Sinking of Borewell and Providing Electrification in survey n0.420/1 & 0.00 Under Progréss R 
421/1 A2 of Mugur villagein T. Narasipura taluk 
110 Kethahalli Sinking of Borewell and Providining Electrification in survey ho 151/2 of! 131 Under Progress p 
L Kethahalli village in T. Narasipura taluk 
ಬ Sinking of Borewell and Providing Electrification in survey no. 215/3 & _ 
11 Madraballi 355 of Madrahalli village in T. Narasipura. taluk 000 DROPPED 
K Sinking:of Borewell and Providing Electrification in survey no. 1056/2 of A 
1 Muguru Mugur village in T. Narasipura taluk 0.00 DROPPED 
R Providing C.C.Lining to vulnerable reaches from Ch : 0.00 to 0.400 km of § 
A Hemmige Water Course ‘comes under tailend Aichkat of SM-1 of M-12 of D-36. 9.16 Completed 
97.37 
ಲ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-01-423 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು - ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ pe 
114 Kc ತಿನರಸಿಮರ ತಾ। ತಲಕಾಡು: ಹೊಸಬಡಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 'ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 1418 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣೊಂಡಿದೆ. ಹ 
115 Baa ತಿನಸಿನುರ ಚೆ: SNR ಡ್ಹ.ಪಡ ರಕ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 3842 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. § 
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'ಪರ್ಷ-2018-19 (ಎಸ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಕ್ರಸಂ ಇಲಾಖೆ ' ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ: 'ವೆಡ್ಡ ಈ; 
ಕ್ರ 3 4 ಹಂತ 
1 2 3 4 & 6 
- f RRR men once road and drains For balance engin in SC Colony oF 
1 T.Boddapurs ‘T.Doddapura vilasie in“ Narasipura Taluk 000 Gpuipleted: 
್‌ T—Sirieion oF Caent concrete road and drains t6 SC Colony of Kaliyare vilage in Fogle Tender sins 
2 Kaliyuru f 02 
T.Narasipura Tahuk Nipama 
ಮ [Freie BT o hele Resckes Prom ch: 00501 5308 on wil Cessruoton 01] 907 FANS 
ba CD Works of SM-3 under M-13of D-36 s pice 
Frode Boiling Fram ch. 0.450 10.750 ka'of and wii Constmaction of CD Works of 
4 Nilsoge SM 2 under M-15 79 Completed 
[oe of D36 
5 Marinapurs Providing Bon fining From ch: 00500 1.06 km of SM-1 of M260 D365 IFAT Compiecd 
; ಸಾನೇ ಶೀಲಾನ ನಗು Friihe CCL ining to vulnerable reaches Rom Ch 0700 T 500K of SDEDITH | 0g Se 
ನಿಯಮಿತ, ಕಬಿನಿ ನಾಲಾ uruburu KRBC. LOA fssinet 
ವಿತರಣಾ ವಿಭಾಗ, ember &—T Froviding CC Lining To vulnerable reaches fom CH 0450 100900 km oF MS oFD 37 oF 
7 8.60 Completed 
ತಿ.ನಯೀಪುರ. Muguru KRBC. 
_ Final] Providine TT Ringe cainneabie reaches from ch. 3005 1300 kr of PONE 500 | oy ಮ 
0.300 km of PO26 of D40 If KRBC 4 ple! 
2 Frode TET clits saches om ch. 0.0010 0.50 kml POSH and Wor Die Us oles 
[4 — B RRs ಧಾ ಮ ಮ 
pr Fore COTS handle rahe or CE moO dF oo SERRE 
77 Kethaball Providing CC ining from Ch 50 00 to 850.00 m of M7 of 0-36 oF KRBC, 000 Compicted 
12 Nilfoge Providing CC liniog at vainerablo reaches of M:10 of D-36 of KRBC. 600 Kirn ಕುರ 
13 T.Doddapura Reépairs to head wall of SM-1, SM-2, $M-3 and SM-4 of M-22:of D-36 of KRBC. 0.00 Completed 
44.13 
ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಮಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾರಾ' ಕಾಮಗಾರಿ. 2000 ಗಾಮಣಖಿ 
14 | ಂವಡಿವಿಲ್‌, + ki ನ್‌ [iki ್ಟ j ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
ಮೈಸೂರು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸಿಡ್ದನೆಯಂಡಿ KS ಏದಲ್ಲೆನ ಪ.ಜಾ: ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿರಕ್ತೆ ಮೆತ್ತು ಕಾ ರಿ. 10.0¥ 
15 ಸಿದ್ದೆರಯ ಸದ್ದನಯಂಡಿ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪ.ಜಾಸಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸಿದನ್ನೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ: ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 Peake 
150.00 
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Fog eotoe Yn mown Rap NR ಕಬಂಲಾ ಛಶಿನಣ 
“ಥಯ ಭಂ 
sone freak cues gem Bros ನೇದ po ನೆಂಂಸಾ ಇಂ ನಿಯಂ ಬಂದಣಡಲ 
RR pe 
Raw aeviovys Hoch cows i AKHNING | ಲ ತರಯ 
oes Fo ops Bon ssp. Lio goer He op ಧೇ 
Yd Po sop thmnnee cooongs rood pes ARR nose phy 
"UI. Way Hike 
ಅಬ ಔಾಂ ಲಂಗ ನೂಲ ಭಯಾಧರಾ ನಿಔಿನಂ ನಂಲಟೀದಂಣ ೪0೮೦ದ ಊರಿ ಅಂಧ ರಳಗಂಧಧತ 2 
sy fe peers wooo Soxome Mrocbin Rel pommecs ದರಗ 
“ಚರಾಲ ಅಯದ್ಯಂಗೊ ಧಯರಧಿಲದ ೪ರ ಬಂಧಿ! ನಾಗಿ op 
¥ 'ಧುಔಲುಲವಡಿಣ ಈ 
0 | ಲಾಗ ಔಾಂ ಡೊ ನಂ ಬಯಾಲಣ ಧರಂ ಶಿಂಂಣ ವನಿ ಭಂಗ EE 
ರುಂ ಲಲ ಯೊಡೊ ಭಂದಲುಲ 6೮ ಹಂ ಬಂಂದಂ ಔಂಂಧಾ ಬಧಾಮಿ ಧೋಬಿ ಲ ಭಂ 
ಔಲಲಣನಿಣ ಖಂ ಐಂನೆ. ನಯ. ಲು ಔರಂಬಲದ ಇಂಣ ನೊಂದ ಬಂಧಿ: ಮೂಲದ. ಫಲ 
'ಾಔಯಲ್ಲದನಿನಿ ಯದಿ ಉಂ ಅ೧ಜಿರೀಗಾ ಔಯ ಉಂಡರೆ! ದಿಲಾ: R ಧಯಿಲಭ 
E [3 £ 
ನಧಿ ನಿಲಿ ಮಿ oe. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ 


ಕ್ರಸಂ ಇಲಾಚೆ ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ವೆಚ್ಚ 
KS ಥ್ರ ಚ್ಚ 
1 2 3 4 ಕ್ರ 6 7 
[5g Beare = 505-04370014 (ಯೋಜನ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು - ಎನ್‌ಸಿಪಿ 
33 ಮಲಿಯೂರು | ತಿನಯಿಪುರ. ತಾ, ಮಲೆಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹುತ್ತು ಚರಂಡಿ 'ನಿರ್ಮಾಣ. | 84. [ನಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ pe 
py panel ಬಂದರೆ| ಸ್ರಜ್ಟಲೂರು | ಶಿನರೆಸಿಯರ ಅಜ ಸುಚ್ಣಿಲೂರು: ಗ್ರಾಮದ 'ಪರಿಶಿದ್ದ ಜಾತಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ರಕ್ಷೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 99% [ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹು ಒಳನಾಡು: 
ಜಲಸಾರಿಗೆ 'ಇಲಾನೆ, ನನರ ಧಾಮ ವಡ್ಗರ ಕೊನ್ನಲು ಗ್ರಾಮದ ಪಶಿಷ್ಟ ಜಾರಿ ಕಾಮೊಳಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
35 | ಉಪದಿಬಾಗ, ೩ನರರೀಯದ| ನತ್ತರ ಸೊಪ್ಪಲು his p 75 [ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂಣನಗೊಂಡಿದೆ! ಎ 
|-— & — 
36 ಬನ್ನೂರು  |ಟಿನರಸೀಮುರ ತಾಲ್ಲೂಳು ಬನ್ನೂರು ಗ್ಣಮದ ಪಂಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ] 154 [ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎ 
— 
53.03 
RANT ಯೂನಿ) ಜಲ್ಲಾ ಮನ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು - ಎನ್‌ಸಿಪಿ - ಹೆಚ್ಚುವರಿ 
—— 
೫ ಎಂ. ಉ್ಟಿಯಂಡಿ |ಸಿನರಸಿಯರ ತಾ: ಎಂ. ಕ್ಟೆಹಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಷ್ಟ ಜಂತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ದಕ್ಷ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. | 37 [ಣಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಿದ - 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು 
ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು 'ತಿನಯೆಯರ ಈ: ರಾಮೇಗೌಡನಮರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 'ಕಂಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು.ಚರಂಡಿ 
3 ಸ್ತು ರಾಮೇಗೌಡನಮರ ia ಈ ಈ ರಣೆ 3 189. |eುಗಾರಿ' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಲಸರರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ನಿರ್ಮಾಣ, | 
—— ಉಪವಿಭಾಗ, ತಿ.ನರಹೀಯರೆ ಸ್‌ 
3) 'ಹಸುವಟ್ಟಿ ತಿ.ಸರಗಿಯರ ಅಜ ಹನುವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಮೆತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 168. [end ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ & 
6929 
ಟಿಕ್ಕ ಶೀರಿ 5054-04-387-0-01-195-ವಶನ ಅಭಿನ್ಯದ್ಧಿ ಯೋಜನಿ-ವಿಶೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳವ ಕಾಮಗಂರಿಗಳು 
3, ನರಸೀಮಃ ಾಲ್ಲೂತು 'ಟಿ. ದೊಡ್ಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿ: ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ: ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 'ಮತ್ತು ಚಂಡಿ 
40 |ಲೋಕೋನಯೋಗಿ ಬಂದರು! ಟಿ. ದೊಡ್ಡಪುರ ಸುನರಟಹುರ್ಯ ಫಾಲೂನು ಕ ದೊಡ್ಡವರ ಕ್‌ ಸ ಛಿ: ಕಾಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ:ಮತ್ತು 364 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ! - 
ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಸ 1 
ಜಲಸಾರಿಗೆ ಲಾಟಿ ಪಿನರಸೀಯರ ತಲ್ಲೂರು ಹೊಸಳುಕ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ, ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಮ್ಮ್‌: i 
ನರಸೀಪುಃ ಲ್ಬೂಕು ಸಕು ಕ್‌ ಯೇ ಸ ಸ್ತ ಟ 3) 
4 | ಉಪವಿಭಾಗ, ತಿ.ನರಸೀಪುರ 'ಹೊಸಕುಕ್ಕೂರು ik ರು ೧3 ಕ ಸ್ತ ಮತ್ತು 3257 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ| be 
ಕಮಗಾರಿ. 
6298 
+ 185.39 


ವಾರ 


ಸವಾ ವ್ಯಾನ್‌ ಮಾರ್‌ ಎಂದವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 457ನೆ ಅನುಬಂಧ-3 
'ವರ್ಷ-2018-19 (ಟೆ.ಐಸ್‌.ಪಿ) 
ನ 
ಕ್ರಸಂ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಂಶ। ಷರಾ 
1 2 3 4 Hy 5 6 
- Construction of Cement concrete:r0ad and drains for balance length in ST 
1 hahal _ ; _ ್‌ " - 
Ktbaballs Colony of Kethahalli village in T.Narasipura Taluk. ಸ Completed 
p Construction of Cement concrete road.and drains for balance length in ST Ke 
[ Maradipura Colony of Mardipura village in T.Narasipura Taluk 64 Completed ie” 
3 Thadimalanei Construction of Cement concrete road and drains to ST Colony of 041 Completed y 
ವ Thadimalangi village in T.Narasipura Taluk. 
4 Kaliyuru Construction-of Cement concrete 70೩ರ and drains to ST Colony of Kaliyuru 011 To be Started _ 
1 village in T.Narasipura Taluk. } i 
5 Muguru Construction of Cement concrete road and drains to ST Colony of Muguru 9.00 Call-2 to be Invited K 
village in T.Narasipura Taluk. 
NE Providing C.C.Lining to vulnerable reaches from Ch 1525 t0 1835 m of 
9 Nilsoge tailend atchkat of SM-2 of D-36. NN Completed | 
iding ini p /S Pi : 
7 | ಕಾನದ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ Hosapua Providing Box ಕ ue 4 Kips ರ Ro 1.450 km to 7.89 Completed g 
ನಿಯಮಿತ; ಕೆಬಿನಿ ನಾಲಾ 1.875 tailend of Sm-2 under M-]5 of D- _ ನ 
idi ini 7 . - -24 of D- 
8 ವಿತರಣಾ ವಿಭಾಗೆ; Akkur Providing Box Lining from Ch 0.700 10 1.00 km of SM-1 of M-24 of D. 756 Completed M 
$.ನರನೀಮರ 36. 
9 Akkur, Providing Box Lining of wulnerable reaches of additional minor of M-24 of 958 Completed p 
Akkurdoddi D-36. ; pe 
10 Maanapura Providing Box Lining from Ch id 1.000 km DPO at Ch,1750 kmof | 1535 Completed ೬ 
11 Chowhaili Providing CC lining at valnerable reaches of M-]1 of D36 of KRBC. 1638 | _ Completed - 
12 Algud Providing CC lining at valnerable. reaches of SM-1 of M-S of D-36 of KRBC. 16.12 Completed 3 
p Providing CC lining in vulnarable reaches from 5.70 to.6.10 km of D-38-and f 
ಟಿ Muguru 0.00 to.0.60 km of SDS of D38 of KRBC 0:0 Under roses 
ee T Providing CC lining in vulnarablc reaches from 0.00-to. 0.50 km of PO22. s § 
4 Thadimalangi PO23 of SDC and po 7 &8 of Minior -5 of D-40 of KRBC 0 Unde 108 re 
Providing CC lining in vulnarable reaches {rom 1.80 to 2.30 km and POS of _ 
15 Muguru sD 1 of D39 of KRBC 17.87 Completed 
115.37 
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oe - wen - mo pes Fr Hoa (erie) sch-10- 


0-LEE-P0-S0C — Rag [2 


ನಿಧಿಯಣ್ಣಂಬ'ಾ "ಲಯೌದ್ರರಾಣೂ 
ಬಿಲ್ಲಂಲಂಲದು pS [ pe PN ‘ek Hoa 
ಎ ' “3 4 ] ಸೂ 
LAAN 96 ಜಲ ಕಂಂಣ ಔರಾ ಅಂ ಸಂಧು ಖಭಂದ ಕೇಂದ ಬಂಧನ ಯಣ ಅ ವಂಡುಳ೧ಿಬ'ಳ ಯೋ Me se 
ರುಂ 'ಟುಗಂಧಾಗಧುಂಗಾ 
en - ೫೧ ೧ರ ಔೌಂ ಔೊಢ (ಭನ) £00-10-0-LEE-P0-H505 gag Fp 
86S T 
ROU [ul ಅಲಂದ ಯ್ರೊಂಧೇ ಧಉಲಂ ೧ಲಲಉ ವಂ ಭಲಾ ಉಣಗಆತ [44 
ನ ) py ದ p ಸ: 
OU 061 "ಟಂ ಯೊ ಬಲರ ಬಂಂಂಲಣ ಔಯಭ ನಾಂ ನಗಾಡಿ ರೋಜಾ: i NN EN ET 
[i 001 ಯಾರ ಅಂ೧ಣ ಉಂದಧೀರ ಬಂಧಂಧಂಲ' ರಳ ೧೪ ಉಂಬ ಶಿಬಿ ನರಾಧೇಯಲಸಲ್ಯಾ pe 5 
- ಬಲUಂಂ 660 ಲಲ ಅಂಂಣ ಬಂದಂಂನಿಂಣ ನೆಂ ವಂ ನಂಗೆ ಉಂದು ನೂ [ ತಔಿ6ಂ $8ಉಂಣಂಣ | 17 
[RSE RAE 
k Roum 00% hia Fo eqn $omgls ನು ಬಲಂ ಔಣ ಐಂಂನಿಿ ಅ್ರಂಲಂದ ಉಯಿಲು [44 
SL'6E 
ಹಯಂ T 
‘Hel 3: 
} cesee ದಾ [44 
SR 00 '9ಂಜಂ ನಯಳ್ಲದೂಣ 'ನೂಟಯಲ ಲವ ಎಂಬ ಎ೦ ಧರಿ ಉಲ ಳದ 
ವ 
‘peop 
; ek sue ಲು ನಯಲ್ಲಂಸಿಣ ಸುಡಟರಾಲ್ಲ ಲಂ ಅಂಬಲ ಅಂಬಾಲ ಶಿಲಯನಿ ಗಣ shoe | 
Quen 
RS LR L_ | 
'ಥಿಾಔ ope Fee ವ 
೫ ದ [0 ಲ ಉಂಾಲ ಫಂಧಿಣ ಔಾಂ ಔಂ ಇಳ ಧಂ ಬಲಂ ಔಂಂಣ ಬಂಧಿ: ಈಗಂಣ ಥಲಂಣ oz 
ಇಂಂಣ ಗಂ ನಂ 
'ಬಡಿಧಾಭಟಔ ಅಂಧ £ ಸ ಲಗೇ 
ಗ EU 6 
on ಹಂ ನಂ os ಬಾಲ ಅಂಂಣ ಉಲ ಧಂ ಇಳ ನಯನ ರೂ ಜುಲ ಲತ 
ಭಯ pe - 
ಹ jase ೬ ಅತಜಲ ಥಂ ಇಳ ನರಾಯಧಲ "ಯಟಂದ ಗಂಧ ಬಾಯೂ ೧ದಿ ನಅಲಖಧಾ ಇ ಬರನಿ i] ರಲ 81 
1 4 
Pheu [i ಅ೨ಲಜಧ ಔಂ ೧ಣ ನರೂಯನಿರಾ ಬರಾಯಳುರಿದ ಮಾಂಧರಾ ೧೧೮೦. ಧರಂ ನಧಿ: ಭಂಗದ [ £1 
ಟದ ಲ್ರಂದಣ ್ಲ: 
he pe ನ 
[35 ಬಜಾರು $೧ ಇಳ ನಜೂಗಂಣರಾ ೧೦೧ ಳಂ ಐಂಲಂಲಂಧಯತಂ ಲಂಕ ರಲ Sumner 91 
ರಣ ಅಂಧ 
9 5 [2 [3 z L 
ಅಟ ಅಂಧ ಇನುನ ಉಂಬ] ಥೋ DEG Acces [es ಂ೧ಕೂ. ಂಜಔ 


ಸರಿ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರೆ ವೆಚ್ಚ ಕನಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ] ಷರಾ 
1 2 3 4 5 6 
29 ಬೂದಹಳ್ಳಿ ತಿ.ನರಸಿಪುರ ತಾ: ಬೂದಹಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಃ 20.19 ಸಾಮಳರಿ [2 
ಳಿ .ಪರಸಿಪುರ ತಾ: ಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸ ಸ್ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ೯೯ 20. ಫದ 
30 ಚಿದರವಳ್ಳಿ ತಿ,ನರಸಿಮರೆ ತಾ: ಚಿದರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ: ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ MER ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 1.60 ಕಾಮಾ ಈ 
ಳಿ ,ನರಸಿಮರೆ ತಾ: ಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ: ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾ K NE 
ತಲಕಾಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ತಲಕಾಡು ಹಾಗೂ 1ತಿ.ಸರಿಪುರ ತಾ: ತಲಕಾಡು ಹಾಗೂ ಕುಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
3 ಬ 3 9: 13.48 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ 
ುಕ್ಕೂರು ಚೆರಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಈ 
ಕುಕ್ಕೊರು ಬೈಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ. 
ಬಡೋವಯೊೋಗಿ'ಬಂದರು 'ತಿ.ನರೆಸಿಮರ ಸ್‌. ಮೇಗಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆ! ಪಂಗಡ' ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 'ಮಗಾರಿ 
.ನರೆಸಿಮರ ತಾ: ಎಸ್‌. ಮೇ ಪೆರಿಶಿಷ್ಟ ಪಃ ಣಿ 
2 ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು | ಎನ್‌: ಮೇಗಡಬಳ್ಳಿ ಸನಂ ೪ ಸ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂ 1330 ಕನ ಖಿ 
Y ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
'ಜಲಸಾರೆಗೆ `ಜಲಾಖೆ, 
ಉಪವಿಭಾಗ, ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಕಾಮಗಾರಿ. 
3 ತಲಕಾಡು ಶಿ.ನರಸಿಪುರ ತಾ। ತಲಕಾಡು. ಹೊಸಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 1667 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ: ಅಂಹಿಮ § 
ಬಿಲ್ಲು. ಪಾಪಕಿಸಿದೆ 
ತಿ.ನರನಿಮರ ತಾ: ಐನ್‌. ಮೇಗಡಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಮತ್ತು:ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗತರಿ 
34 ಎಸ್‌. ಮೇಗಡಹಳ್ಳಿ ¥% ಥು ಈ 433 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ - 
b ಬಿಲ್ಲು'ಪಾವಠಿಸಿದೆ 
N ಕಾಮಗಾರಿ" 
ತಿ.ನರೆಹಿಯರ ಈ: ತಲಕಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ: ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು. ಚರಂಡಿ € 
35 ತಲಕಾಡು kd ನ ಈ i 7215 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಶಿಮ' ವಾ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಭಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-01-136-ವಿಶೇಷ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ -ಗಿರಿಜನ' ಉಪಯೋಜನೆ (ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಉಪಯೋಜನೆ) ಸೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ: ಬರದರು 
ಧ್ಯ ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು pes ಟಿನರಹೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅತ್ತಹ್ಳಿ: ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 'ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 'ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ | ಸ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ 
Y ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಹ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಉಪವಿಭಾಗ, ತಿ.ನರಸೀಮರೆ 


ವಂದ EA 


v0 a8eg 
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ವಿಧಾಪಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನ್‌ ಕುಮಾರ್‌.ಎಂರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಕ್ನಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 457ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-4. 


ವರ್ಷ-2019-20 (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಐಸ್‌-ಪಿ) 


"ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಮೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ 'ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ಷರಾ 
2 3 4 5 6 7 
1 | 1 
_ Construction of Cement concrete road and drains to SC Colony of Single Tender sub 10 
Kaliyuru § ಮ ಘ FoF 0.00 ನ * 
Kaliyuru village in T.Narasipura Taluk. 1 Nigama 
Providing C.C.Lining io vulnerable reaches from Ch : 0.700 to 1.500 km y 
Kuiruburu ie of SD-6 of D37 of KRBC. 0.00 LOA issued - 
Nilsoge Providing CC lining at vaincrable reaches of M-10of D-36 of KRBC. | 000 Single Tender sub to 4 
WE Nigama ls 
Karohatl Providing Box lining from ch: 0.00 to 0.40 km to Water course 1 & from 0.00 Tender under § 
ಕಾಬೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ch 0.050 to 0.50 km to Water course 2 of M-7 of D-36 of KRBC. i evaluation 
ನಿಯಮಿತ, ಕಬಿನಿ ನಾ et 
ವಿತರಣಾ ಏಿಭಾಗ, Nilsore Providing Box lining from ch: 0.005 to 0.300 km & from ch 0.00 to 0.450 0.00 Teiider under % 
ಶಿನಯೇಮರ 208 km to Water course of SM 5 M-13 of D-36 of KRBC. £ evaluation 
Hemmige Providing CC fining from.ch: 0.70 to 1.00 km of SM 5.of M 16.of D-36 of 0.00 Tender under K 
KRBC. evaluation 
idi ini : 9 m 
Nilsoge Providing box Lining from Ch:0.00 to ೪೨50 kin of water course 1 and2 0.00 Tender to be invited 4 
of M-10 of D-36. + 
Nilsoge Providing box Lining from ರ km of water course of M -13 0.00 Tender to be invited § 
aps Providing box Lining from Ch: 350 to 0.525 km and ch: 0.170 t0:0.300 § Ne) R 
Nilsogo km of water course of SM -3 of M I3ofD 36. 9s Tender to be invited 
'ಅಕ್ಕೊರು ಅಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಏಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ದಣ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಣಾರಿ: - y 
ಕ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ,ಎಲ್‌, 'ಅಂದಂಬು ಫಳ್ಬಯನಿ 
i BURG ೫ ಮಾರನಯೆರ ಮಾರನಮರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, - ಆಅಡಳಿತಾತ್ಕಕೆ ಅನುಮೋನದೆಗೆ 
ಈ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಪರಿಣಮಿಮರ 'ಪರಿಣಾಮಿಮರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. - ಹ್‌ 
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೧ Ce pea ಐಂ ಎ ಧೀಧಾಗ್ಯದದಿ ' A 
ಮದ ಕಂ ವ toon Fer hon Ho smepe po Bop ನಧಿಭೊಬಿಯಲು ಎ ಧಧಾಗ್ಳಂದಿ 
| ih i se] | 
ಉಡ ಬಂಧ ಅಗಾ . 
- Bo ceelogonp save 000 ಮ $ ಗ ಈ cogoಫೀ st 
(4 ಂದಣ ಔಯ ಹೂ ನಂ ಉಟ ೯೧ ಔಂಂ ನಂದಿ: ಔಟಾದ “ಆಂ ೧ಂಾಂ'ಳ 
ರಂ ಪ್ರಂಧಣ ೨ಡನನಂಂಂ 
'ಟಂಢಂ ದ್‌ ಎಂಡನ . 
§ Henny ಲಂ | 351 ಫಿ ¥ ನ ಭಗುಧಿಣಾ m 
pe ಅಂಧ. ಲಂ [ee Bo qogsspes ‘gan ego Ho Ce Re ppg 
geurecs Fo yyy 
vos - cpio pes Face Top (NIST) TH-10-0-LEE-0-PE0S -: psrpog ke 
೧ಿಂಯಾಣ್ಯಧಿದಿ'ಥ "ರೆಂದು 
ಲಂಲಭಂRಂಕ [A 
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ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಟಿ, 
ಉಪವಿಭಾಗ, ತಿ.ನರಸೀಪುರ 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಃ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ: ರಸ್ತೆ' ಮತ್ತು. ಚರಂಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕುಮಗಾರಿ 'ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ತಿ.ನರಸೀಯುರ ತ 'ಹೆಗ್ಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಟಿದರಹಳ್ಳಿ 


ಕೇತುಮರ 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಈಾ। ಟಿಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ. ರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಈ ಕೇತುಮರ "ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


0.00 


0.00 


es 


ವೆಟ್‌ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿಸಿ, ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿನಬೇಕಿದೆ: 


————————————————————— 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ , 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು. ರಸ್ತೆ 
ಪಾರ್ಪೇಷನ್‌' ಕಾಮಗಾರಿ 

ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ 
'ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು,. ರಸ್ತೆ 
ಫಾರ್ಮೇಷನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ತಿ.ಸರಸೀಪುರ' ತಾಗ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


766 


ಸಿಸಿ. ರಕ್ಷೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾಗಜ 
ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. 


106.97 


3054-04-337-1-10-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಹುತ್ತು ಇತರೆ ರನ್ಷೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ) 
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_ ವರಿಂಜಧಿನ ೨೧6 ಧಂಣ hit 'ಬತಲಾಲ ಉಂ೧ಣ ಕ ಕೋಣ pe MY 
ಭಂಡರ oes Bp qogiespes gor Ergon Pod $eonriog Bo omaka ts pore [foo | 
[a [| 
KR ಭಳಂಂಜಧಿಬ ಎದದ ಛಾಂ i "ಬತಾ ಗೊ ve 
ಭಲಂಲಭ ಬಲಾ ಧಂ. voor Fr Yon Fo voce pe ಔಣ ಐದು ಯಾನ ಇ ನಂಬಿ ನಿಂ್ಬಂಭದ "ಬಂಧದ 
‘see powcee | 
- Rees 000 ಕಾನ Prem ಉಣ ಧಾ | 
our Fo wey won Fe Yt To qoyiipes goa feqope pea Reem ‘ee RFENONS poor Weep 
9s wep (70% Eon) pee. Whar mire ufo ozs Keys Yon cI-10-0-1Ec-90-v50s = amg 8 
[oe 
chm ಯಯಾ ‘ek HoweR ಭರ 
ಇ ಿಲಂಣಿ - ಮ ವ ಧಾಯಿಲಣು ಮ 
id oon Gos Yin Ro sowepe ger Ron ಬಂಧೆ ಧನು 1೮ ರಧಾಳನಿಕ p ಉಂಬಧಿಗರ, ಔಯ 
ಉದಿಬಂಂ ಟಲಧುಾಂಗಾಗಾ 
L 9 c ¥ £ z 7 
[3 ಖಂ ನಮಿ ಛಂ Be ವಿದಿ ಹಿರೀ Re pe [Ey 


ವಿಧಾನಸಭಾ. ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನ್‌ ಮಾರ್‌ ಎಂದವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಿ5ಗಣ್ನೆ ಅನುಬಂಧ-4 


ವರ್ಷಾ ಪಎನ್‌.ಪ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಫ್ರನುತ 
ಕ್ರಸಂ ಇಲಾಟಿ ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ವೆಚ್ಚ AR ಹರಾ 

1 2 3 4 5 6 

y Vatalu Providing CC Lining to wulnerable reaches from Ch : 0.950 10 2.200 km of Minor -1 0.00 Tender under _ 

of D-36 of KRBC: evaluation 

3 RE Fring Bx Lining from Ch: 1675 to 1925 km of Sub Minor- of Minor-129f | gg Tender under | 
|| Bek D-36 of KRBC. - evaluation 

3 Hemmige Providing C.C.Lining to vuinerable reaches Rom Ch : 0.400 10 1.600 km of Sub 0.00 Tender under | § 
| | ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ \ Minor -1 of Minor -29 of D-36. Re evaluation 

4 ನಿಯಮಿತ, ಕಬಿನಿ ನಾಲ್‌ Nil Providing CC Lining to vulnerable Teaches from Cb :0.975 10 1.465 km (Beside ST 000 Tender to be _ 
| | ಬತಶರಣಾ ವಿಭಾಗ, ime Colony-of Nilsoge) 0° SM-2 of M-12 of 36 ofKRBC. k invited } 

5 ತಿ.ನರಸೀಪುರ Hosapura providing Box Lining from Ch :0.020 to 0.325 Km of Water course of SM-1 under 0.00 Tender to be K 
| ಟಿ the atchkat of M-14 of D-36. ; invited 

K ಸ ಜಡಿ ಪ Fe Tender to be 
6 Hemmige Providing Box Lining from Ch 0.020 to 0.300 km of minor -24 of D536. 0.00 invited - 
p Nilsoge Providing Box lining from ch: 0.620 to 0.800 km & from cb: 0.900 to 1.15 kmofSM2 000 Tender invited pl 


ofM 12 of D 36 of KRBC 
TE NS RSS 


TT SEs (ಪೋಟನೆ) ಜಲ್ಲಾ ಮನ್ತು ಇಪರೆ ರಣ್ತೆಗಳು - ಜಎಸ್‌.ಪಿ 
ಮಾಷೋಮಯೋನ ಬೆದರು TT — —A—— 
$ ನುಪ್ತು ಒಳನಾಡು ತಏಕಾಡು ಇತಿ. ನರನೀಮರ ಜಾ; ತಲಕಾಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಕ್ಷೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 000. .| ಟಂತರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ | 
'ಜಲಸಾರಿಗೆ "ಇಲಾಖೆ, 
ಉಪವಿಭಾಗೆ, ಪಿ.ನರಸೀಯರ: ಕಾಮಗಾರಿ 
9 ಟೀಯು 8. ನರರೀಯರ ಠಾ; ಕಟ್ಟೀಪರ: ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 6 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಫಿ 
ky P ks ಜ್‌, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ed 
ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
9 ಅನಿರು ನ |8. ನಂಸೀಖರೆ ಪಾ; ಅಕ್ಕೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೊನಿಯ ರಸ್ತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ. 00 - 
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'ಭಟಂಗಧಿಜ ನಿಂದ 'ಬಂಲಲಂಗೂ' 
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ಜಣ ರಣ pe “ಗಂಗು pve 
hoe ಈ. eb pS pS ೧, ಟ್ರ PN po Pl pS 1 
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ಗ್ರಾಮ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ' 
ಹಂತ 
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ತ್ರಿ 
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ಲೆಕ್ಕ Hart «— S054-04-337-0-01-136 


ನಾನ ವನ ನವ ಅಂನ್ಸನ್ದ ಮೋನ (೧೦೬ರ ಉಪಯೋಜನೆ) ಹೊನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


16 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬರದರು 
ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು 
ಜಲಸಾರಿಗೆ 'ಇಲಾಟೆ, 
ಉಪವಿಭಾಗ, ಶಿ.ಸರಸೀಪುರ 


ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು 


ತಿ.ನರಸಿಮರ ಠಾ; ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಪ್ಪ ಮಂಗಡಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ಷೆ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2165 


[ಜಾಂಕ್ರೀನ್‌ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ! 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿಸಿ. ಡನೆ! 
ಸಾಮಗಾದಿಯನ್ನು 
ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 


'ಕಾಳಬಸವನೆಯಂಡಿ 


ಕನರಿಮರ ತಾ; ಕಾಳವಸನನಹುಂಡಿಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಹಂಗಡಕಾಲೋಸಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 'ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 


982 


ಕಾಮಗಾರಿ ಬ್ರಗಕಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 
ಭಾಗಶಃ ಕೊಲೋನಿಯ 
ರನ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಕಾಪುಗಾರಿಯನ್ನು 
'ಮೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ 
ಜಾಗದ ಲಭ್ಯತೆ 
ಇಳ್ಲದಿರುವುದರಿಂ. 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ: 


ತಲಕಾಡು 


— 


ಶಿನರಿಸಿಖುರ ತಾ; ತಲಕಂಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ಷೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಥಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2150 


ಕಾಮಗಾರಿ “ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭ 


117.83 


ಅನುಬಂಧ-5 


ಡಾ.ಜಿ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ; ಬೆಂಗಳೂರು 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಶ್ತಿನ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ. ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಯಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಇ) 457ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ 


ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ. 


T 7 ಇಮುನಿನ್‌ವಸೀರ್ಣ 
ಕಸಂ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಗ್ರಾಮ ತಾಲ್ಲೂಕು | ಜಾತಿಉಪ ಜಾತಿ | ಜಮೀಧಿರುವ ಗ್ರಾಮ | ಜಮೀಭಿನ ಸರ್ವೆ ನಂ ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಾಯ್ತು 
ಖುಷ್ಟಿ ತರಿ 
T TET T 
T—ತಾಯವ್ನಾ ಕರ ಸದ್ದೆಯ್ಯೆ Ji ನರಕ] `ಎಸ್‌ಸಿ:ಎಕೆ ತೊಟ್ಬವಾಔ —n [XC] 73 
ಕಾಕ ಕಾ ಮಹದೇವಯ್ಯ ದಾಡ್ಗಪಾರ." ಚನರನೀಪುರ | ಎಸ್‌ಸೀಎಕೆ ಫಾಜ್ಯವಾಡ [277 005 7036 
53 |ಕಾಂತವ್ಮೆ ಕೋರಿ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ, ವಂಸೆಚ್ಜೆಹುಂಡಿ, | ನರಾಪರ | ಎನುವ | ಕೈಯಂಬಲ್ಳಿ 42 0:00 034 
1 ಹರನ ನಾ ವನ್ನ ನಾರ TS ನನ್ನ್‌ [7 [NS 
6 ಕ`ಹೋರ'ಲೌಟ್‌ ಬಸವಣ್ಣ. ಕನ್ನಹಳ್ಳಿ | ನಕಾರ | | 100 
7 ಸಾಕಮ್ಮ ಹೋಂ ಸ೦ಕಟಿಯ್ಯೆ, ರಂಗನಾಥಪುರ, SAE | 0.34 
MEE | Ci 
2017-18 
ಕಸಂ ಫವಾನಾಭವಾಯ ಹಸರು ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 
Ber ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ Birr 
ಖುಷಿ ತರಿ 
- (ME 
7 ಸನನಾಗವ್ನು ಕಾರಚರದ್ರ, ನನ್‌ ರಗಳ | 305 [) [| [) 
7 ಪಾಷ್ಟಂಕಾ್‌ ಕೋಂ ರಾಮು, ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ, ಕರಗಳ 211/5 [) 031 [) 
ನಾಕಾ ನನವ, ನತ್ಗರ್ಯ ರಗ 338 [) [7 5 
1 |ನಸರತ ಕಾಂ ಮರಜಾನಾಥೆ, ನಷ್ನರಪಾಕ್ಯ ಕರಗತ 33 [) 10° [0 
7ನ ಕಾಷ್ಟ [ಪತ್ಗರಪಾಕ್ಯ ರಗಳ 33 [J 107 [) 
7 ಸನಾದ ಕಾವ ಸದ್ಧರಾಜ  |ನದ್ದಯ್ಮನಹಂಡಿ, ಕರಗಳ 377 7 ₹3 7 
7 ಧಾನ್ಯ ಪೋರ" ಮೊರ್ತಿ ಸವ್ಯಹ್ಯನಪಾಡ ರ್‌ ಸಾಜ ಕರಗಳ 37 [ 37 [) 
ಕಾವಾ ಕಾರ ಶ್ರಾನಿವಾಸೆ, ವಡ್ಗರಹ್ಕ್‌ ಪ್‌ಕಸಾಟ ರಗಳ 337 7 70 7 
ಕ ಡಾವಪಾಣ ಸಾಂ 'ಮಹಡೌವಯ್ಯ,. ಪಗ್ಗರ್‌ಹಂಡಿ. ಡಾ | ಎ ರಗಳ 3322 [ 1.00 [) 
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ಸುಂಡವಾಳು, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 'ತಾಲ್ಲೂಕು. 


13 ೬ನ 


ಎಸ್‌.ಕೊಪ್ಪಲು, ದೈಜಂದೂರು ಹೋಬಳಿ 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು. 


0.20-8.00 ಗುಂಟೆ 
25/#/6 07- 
8.00ಗುಂಟೆ, 28/3 


65//ರಲ್ಲಿ 016 
ಗುಂಟೆ, ಸರ್ವೆ 
ನಂ.25/16ರಲ್ಲಿ 0.10 

ಗುಂಟೆ, .28//7 0.09- 
12 ಗುಂಟೆ, 2818ರಲ್ಲಿ 


[ಭಾಗ್ಯ ಕೋಲ ಕುಮಾರ, ಎಸ್‌.ಕೊಪ್ಪಲು. ನಾಷ್ಟ ರಯಾಪದ್ಠವ ಇಹಹ್ಳ್‌ 75ಗ ಕಫ ಗುಂಟಿ 137 [ 
ಾಮುದೂರು ಹೋಬಳಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 2516 ರಲ್ಲಿ 116 
ತಾಲ್ಲೂಕು. 
ರಷ್‌ ಕಾಂ`ಪಕಟೇಶ್‌, ಸರಡವಾಘ;ನಂಡೆವಾಳು, ನರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಹಳ್ಳಿ Fp T08ಗುಂಟೆ. 134 [) 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು. 85/*/:ರಲ್ಲಿರುವ 
1.02ಎಕರೆ ಪೈಕಿ 
0.26ಗುಂಟೆ 
ಕಾವಾ ವರವ ಸನ ಠೌಟ್‌ ಸರಂಡವಾಳಾ. ನರ್‌ ವಸ್‌ ಎ ಇಡಹಳ್ಳ್‌ ler —05IIರಡೆ 739 [J 
ರಮೇಶ್‌, ಸುಂಡವಾಳು, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 28/*/5 
ತಾಲ್ಲೂಕು. 0.21.08ಗುಂಟೆ, 28/»16 
0.24.08 ಗುಂಟೆ, 
28/»/4 0.05ಗು೦ಟೆ 
ರಾನವಾಣ್‌ ನ್‌ಂ ಅಂಜನ್‌ ಕುಮಾರ್‌, 9 


ಖರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. 


ಸನಹಾಪಣ್ಯಾ ಸ = 


0.12-4.00 ಗುಂಟೆ 
ಪಾರ್ಷ್‌ತವ್ಠಾ ಕಾಂ`ಚಿಂದ್ರೆಯ್ಯ ಕಂದೇಗಾಲ, ಪರಯಾಪಟ್ಟಣ ಸರದೇಷುರ T1572 2.00 0 
ಕಂದೇಗಾಲ, ರಾವಂದೂರು: ಹೋಬಳಿ, 
soma 
ಸ್‌ ನ್‌ಗಹ್ಯು ತಂಡೇಗಾಲ. |ಕಂದೇಗಾಲ, ಪರಂಹಾಪಟ್ಟಣ ನೆಂದೀಪುರ 14 2.00 [ 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. 
ತಪ್ಪನ್‌ಪೋರ ಹರೀಶ್‌ ಕಂದೇಗಾಲ, ಕಂಡೇಗಾಲ, ಸೆಂದೇಷುರ 14 2.00 KV 
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ಅನುಬಂಧ-6 


ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌ ಅಭಿ: 
ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಬಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಶ್ಲಿನ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ. ಟಿ.ನರಸೀಪು: 


'ವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಬೆಂಗಳೂರು 
ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪಶ್ನೆ 


ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ತಾಲ್ಲುಕುವಾರು ವಿಷರ 


ಸಂಖ್ಲೆ (ಈ) 457ಕ್ಕೆ ಉತರ 
) ಈ 3 


ತಾಲ್ಲೂಕು [ಪ ಫೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೀಡ ಬಹುದಾದ 
ತ್ರಸಂ ಫಲಾಪೇಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರು ಹ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ" (ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ) 
CN 
TRAN p 5 p 5 ನ್‌್‌ 
7 ಕಾರ ಹಂಜ ಹೊನ್ನೇನೆಹ್ಸ್‌ ಸನಾ | ನವಕ 778 5 | 
2 ಜಂಸಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಚಲು ರಾಜು ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ aie ಎಸ್‌ಸಿ: ಎಕ 135 0 
3 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಚಲುವಯ್ಯ ಹೂ ್ಲೇನೆಹಳ್ಳಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 'ವಸ್‌ಸಿ: ಎರ 1.24 0 
4 ನವಕ ನಾಗರಾಜು. ದುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ನರಜನಗಾಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಜನಗೊಡು' ಎಸ್‌ಸಿ: ಎಕ 0 100 
5 ಸರನ್ಯನ್ನು ಪೋಂ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ತಗಡೂರು, ಸೆಂಜನಗೊಡು ತಾ. ನನಜನಗಾಡು' |ಎಸ್‌ಸಿ:ಎಕ 1.36 0.00 
[ ಸಾದನ ಸನ ಮ, ಪೇಷರಸನಹಳ್ಳಿ ನರಷನಗಾಡು RT [) 3 
7 ನ್ಯಾ ಕನನ ಸ್ಥಾವಾಪದಾವ, 'ದೇಷರಸನೆಹಳ್ಳ. ನಂಜನೆಗೊಡು ಾ್‌ಾ್‌ [) 173 
§ ರೂಪ ಕೊಂ ನಾಗಣ್ಣ, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ನಂ.ತಾ. ನಂಜನಗೂಡು T ವಸ್‌: ಎಕೆ 2.03 0 
೯ ನವ ಸಾವಾಕ್‌ಪರ್‌ ದೇವನೂರು, ದಾನ್‌ | ಪ್‌ ವೆ T ) 7 
7 ಮ್ಯಾ ಮಡರಾಷಯ್ಯ ಡಾಪನಾರು ಧರಾ ವ 5 ರರ 
ll ಫಾನ್‌ ನರ '`ಹ.ಆರ್‌.ನಾಗರಾಜು, ದುಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ನೆಂ.ತಾ. ನಂಜನೆಗೊಡು ವಸ್‌ಾ:'ಎಕೆ 1.27 [) 
12 ಸವತ ಬಕೋಂ ಕುಮಾರ ಎಸ್‌ ಹ್ಯಾಕನೂರು, ನರಸೀಪುರ ತ.ವರಸೀಷರ ಎಸ್‌ಸಿ: ಎಕೆ [i] 110 
T5 ಫಷ ಕೋಂ ಶಂಕರ್‌. ಎಂಸೆಚ್ಛೆಹುಂಡಿ, ಸನಕಾಷುಕ ವಸ್‌:ಎಕೆ 000 100 
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33 ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಚೆಂದ್ರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಎಸ್‌ಸಿ: ಎಕೆ 0 1.00 
34 ದಾವಾರಷ್ನ್‌ ಸಾರ ಸೋಮಶೇಖರ್‌, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹರ್‌ಸಸಾಕ ಎಸ್‌ಸಿ: ಎತೆ ) 100 
35 ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು, ಶಾಂತಿಪುರ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಹೋಟಿ ಎಸ್‌ಸಿ: ಎಕೆ 0 107 
36 ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕೋಂ ಸಾಷಾವರಾಜು, ಕಾಂತಿಪರ. ಹೆಚ್‌.ಔ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಹಚ್‌ ತೋಟಿ ಎಸ್‌ಸಿ: ಎಕೆ 0 1.01 
37 ಸಾಮತ್ರ ಪೋರ'ಸುಕೇತ ಹೆಚ್‌.ಜಿ: `ಹೆಂಚೀಪುರೆ, ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಹಚ್‌ ಕಾಡ ಎಸ್‌ಸಿಎಕೆ 2.00 0.00 
38 ಸಾಕಮ್ಮ ಕೋಂ'ನಿಜ, `ಹೆರಚೀಷೆರ, ಹೆಚ್‌ಕಸೋಟತಾ. ಪ್‌ [ಸ್‌ 2ರ 000 
35 ಸವಾ ಕಾರ'ನಾಗರಾಜು, ಹಂಚೇಪುರೆ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಹರ್‌ಕಸೋಡಿ ಎಸ್‌ಸಿ:ಎಕೆ 7ರ [XY 
47 ಹಡ್ಗ್‌ಮ್ಲಾವ್ಮಾ ಕಾರ'ರಾಜೆಯ್ಯ 'ಹಂಚೀಪುರ, ಹಜ್‌.ಡಿ.ಕೋಟ ತಾ. seu is 200 0.00 
ಫ್ಯಾ ಎಸ್‌ ಕೋಂ''ವರಸಿಂಗಯ್ಯ, ಕೆ.ಬೆಳ್ತೊರು. ಹೆಚ್‌ಡಿ 0 105 
7 ವಾಗ್ಗಮ್ನಾ ಸಾಂ ರಾಜ, ಚಕ್ಕಾರ,'ಹೆಜ್‌ಡ.ಕನಟಿ ಠಾ. 0 1.05 


ಅನುಬಂಧ-7 


ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಕೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 03 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಗಮದ ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ. 


ಕ್ರ ಜಾತಿ ಮತ್ತು 7 ವಿಸೀರ್ಣ 7 ಜಮೀನಿನ | ವಿಧಾನ ಸಭಾ 
ಸ 'ಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ >| ಸನಂ 3 ಸಹಾಯಧನ | ಅವಧಿ ಸಾಲ ಒಃ 
3.| ಸಾನ ಹ ವಳಿಸ | ುಷಜಾತಿ 56 |u| es | ನ್‌ ಸ ಟು 
L 
2017-18 
ಕ್ಸ್‌ನ್ನು ಕೋಂ ರಂಗನಾಯಕ, 1 F 
ps | ಹೆ: ¥ 2 fe: 
1 | ಗದು ಹೆಚ್‌ಡಿಕೋಟೆ ತಾಳ! ನಾಯಕ 110/6 1-02 ತರ | ಹೆಚ್‌.ಡಿಕೋಟೆ | 498.750/. 4,98,750 9,97,500/ 
ನೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಚುಂಚನಾಯಕ, 
ನು = .ಡಿ. ,98,750/- ,98,750/- ,97,500/- 
2 [ಗದ ಗ್ರಾಮ ಹೆಚ್‌ಡಿಸೋಟೆ ತಾ// ನಾಯಕ 110/6 i 1-02 ತರಿ |.ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಹೋಟಿ | ೩,98,750/ 4,98,750/ 9.97,500/ 
ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಹದೇವನಾಯಕ, R 
3 |ಹುರಾ ಗ್ರಾಮ ನಂಜನಗೂಡು 'ತಾ// ಸಾಯಕ 102. 1-02 ತರಿ Wes! 4.12,500/- | «4,72,500/- | 9,45.000/- 
[ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಹೊಣಕಾರನಾಯಕ j 
,72.500/— 472,500/- 9,45,000/- 
4 [ಥರಾ ಗ್ರಾಮು ನಂಜನಗೂಡು ನಾ/! ನಾಯಕ ಸ) 1-02 ತರಿ ನಂಜನಗೂಡು | 4,72.500/. 2,5001. 45,000 
ರಾಧ ಕೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಖುಷಿ 
£4 ನಾಯಕ 32 133 ಷಿ ಗೂ: 43,000/- | 4,43.000/- | 8.86.000/- 
5 [ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ನಂಜನಗೂಡು ನಾ B2/o/ ನಂಜನಗೂಡು | 4,43,000. / / 
ಸರಸ್ಪಶಿ ಕೋಂ ಮಹದೇವನಾಯಕ; ಖುಷ್ಟಿ 
ವ 4; #] ಪಃ ke _ 
6 [ಧಾಖಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಿಠಯಾಪಟ್ಟ ತಾ/! ನಾಯಕ 11 132 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | 4,05.000/ 4.05,000/- | 810,000/. 
ಸುಕನ್ನ ಕೋಂ ನಟರಾಜು, ಖುಷಿ 
K] ಪಃ ಟ್ರ Sy. 3 
7 [ರಾವಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಿಣ ತಾ// ನಾಯಕ | 11 13 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | 399375} | 399375/- | 798750/ 
ಲಕ್ಷಮ್ಮ ಕೋಲ ಚಿಕ್ಕ ನಿಂಗಯ್ಯ T 
ಳಿ ¥ fp ಸೊ ಹೆ - [ ps 
8 [ಷೆ ಗ್ರಾಮ ಹಟ್‌.ಡಿನೋಡೆ ಠಾ! | ಸೋಲಿಗ | 11 1-02 ತರಿ | ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ | 6,86,400/ 6.86,400/- | 13.72,800/ 
ಪುನ ಸೋಲಿಗ 103/2 0-39 ತರಿ | ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ | 6,08,400, 6.08,400/- | 12,16.800/- 
9 |ಮುಷ್ಠರೆ ಗ್ರಾಮ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ/ - ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ,08,400/- ,08,400/- 16,800/. 
[ದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಮೂಗಪ್ಪ, T 
4 ಬ ಸೋ .ಡಿ. ,24.000/- .24,000/- 48,000/- 
10 ಮಷುರ ಗ್ರಾಮ ಹೆಚ್‌ಡಿಸೋಟೆ ಠಾ/! ಸೋಲಿಗ 82% | 1-00 ತರಿ | ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ.| 6,24,000/. 6.24,000/- | 12.48,000/. 
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ಅನುಬಂಧ-8 


ಸರ್ನಾಟಕ ಮೆಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಗೀಕಿ ಷರತಿಷ್ಠ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂ ಇಡಾ ಪನವನಯಾಡ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇಳಿದಿರುವ ಆರ್ಜಿಗಳ 
ವಿವರ. 
ಕ್ರಸಂ ಹೆಸರು ತಂದೆ/ಗೆಂಡನ ಹೆಸರು ಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಜಾತಿ 
1 ವನಿತಾ ತದ ಸ್‌ ಪರಾಜಪರ | ಹನಗೋಡು ಪಕ್ಯಪಕ್ಕಿ 
7 ವನುಷಾರ [ಮಧು ಧಾ ಪ್ನರಾಜಪಕ | ಹನಗೋಡು ಹ್ಯಾಪಕ್ಸಿ 
3 |ಅರವಿಣಿ [ಸಾಜ ನಾ ಪ್ಲಾರಾಜಪುರ | ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
4 ಚಾಂದಿನಿ ುವೀಂದನ್‌ ್‌ಪ್ಟ್‌ರಾಜಪುರ | ಹನಗೋಡು T~~್ಯಕ್ಥಿ 
5 ಅಶ್ವಿನಿ | 1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ “| ಹನಗೋಡು | ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
L 6 5 ವಿನಯ್‌ಕುಮಾರ್‌ 1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು | ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
7 ಗನೀದು 'ಅಬುಜಾ 1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
5 ಷ್ಷನೇಣಿ ಸುದೀಪ್‌ ಸನ್‌ ಪ್ನರಾಜಪುರ | ಹನಗೋಡು 7 ಪ್ಕಹಿಕ್ಕ 
5 ೀವು ಮಿಥುನ್‌ ಫ್‌ ಪ್ಲಾರಾಜಪುರ | ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
© [eos 5 ್‌ ಸ್ಪರಾಜಪುರ | ಹನಗೋಡು dy ಹ್ಯಾವಕ್ಯ 
11 [ಸಂಸಾಯಿ ಸೋಮಶೇಖರ 1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹೆನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
13. |ಬೀರಮ್ಮ ಸುಬೇಶ್‌ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
14 ನಗ್ನಾ ಪ್ರೇಮ್‌ 1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
15 ಸುಕನ್ಯ ಮೆಹೆರಾಜು ಫೇ ಪ್ಲರಾಜಪುರ | ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
16 [ರಕ್‌ ಶಿವಚಂದ್ರ 1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
i7 [ತ್ಯ [ವರ್ಷನ್‌ 1ನೇ ಪ್ನರಾಜಪುರ | ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
18 [ಸೀಲೋಜ್‌ 1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
7 [ಕವಿತಾ [ಸುನಂದ ಹನೆಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
20 |ಶಾರು [? 2ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು 8 ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ SE 
21 [ರತ ಸುಕೇಂದ್ರ ಸನ ಪ್ಲೌರಾಜಪರ | ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
22 eee ಬಾಜು ನಷ ಪ್ಲರಾಜಪುರ | ಹನಗೋಡು T ಹಕ್ಕಿಬಕ್ಕಿ 
| 23 ನಹ 2ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಥನರನ್‌ರು:.| ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
24 ಸವಿತಾ ಮಧುಕುಮಾರ್‌ 2ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
23 ಚಿಂದ್ರಾಲಿ 5 2ನೇ ಪಕ್ನಿರಾಜಪುರ ಾ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
36 ಶೋಜಾ ಪ್ರತಾಪ್‌ ನನ್‌ ಪ್ಲ್‌ರಾಜಪರ | ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
77 |ಜಯಾಯಾಲ  |ರೀನೇಶ್‌ ನನ್‌ ಪ್ನರಾಜಪುರ | ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
28 [ಜನತಾ 'ಪಾಣಿನಮಾರ್‌ ಷರಾ ಸನಗೋಡು | ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
29 [ಸರಿತಾ _ [ಧಿಷೇಕ್‌ 2ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
30 [ಸೋನಿಯಾ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ 2ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರೆ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
31 |ಪರಮಳ ಡೇತ್‌ ಫ್‌ ಪ್ಲಾರಾಜಪುಕೆ | ಹನಗೋಡು ಹ್ಯಹಕ್ಕಿ 
3 ಸಷೋಮು |ಯಶ್ಷಂತ್‌ ನ್‌ ಪರಾಜಪುರ |. ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
33 [ಮಲ್ಲಿಕ ಹಿಂದರ್‌ರಾಜು 1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
34 [ಮುನ್ನಿ [ಮನೋಜ್‌ 2ನ ಪ್‌ರಾಜಪುರ | ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 


[ವರುಣ್‌ 2ನೇ ಪ್ಲಾರಾಜಷರ 1 ಹನೆಗೋಡು ಹಶಿ 
ಅನ್‌ಭಾಗ್‌ 2ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
ನಷಯಕಮಾರೆ 2ನೇ ಪೌರಾಜಪುರ | ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
ಟೋನಿ 2ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಬಿಕ್ಕಿ My; 
[ಗೂಟಿ 2ನೇ ಪಾರಾಜಹುರ | ಹನಗೋಡು | ~್ಯೌಷಿ್ಥಿ 
ಸ್‌ 1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
ಮಣಿಪುತ್ತ 1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
[ದೀಪೇಶ್‌ 1ನೇ ಪ್ನಿರಾಜಪುರ T ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
ಬೇಟೆಉಮೇಶ 1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
ರುಮಯ್ಯ 1ನೇ. ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ | 
ವಿಜಯಾ 1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ T= ಹೆನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
ಪುಬಾಷ್‌ 1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
ಮಣಿರಾಜು 1ನೇ ಪಕ್ಷಿಠಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು 1] ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 1 
ದಾವೀಜ್‌ 1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
ನನ್‌ ನ್‌ ಪಾರಾವಪರ | ಹನಗೋಡು ಹ್ಯಾ | 
ಕಾಲಶೈನ 1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
[ಜೈಕುಮಾರ 2ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
[ಜಾಲ್‌ಮುರಿ 2ನೇ ಪ್ನ್‌ರಾಜಪುರ | ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
ಕಡೆರಾಜು 1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
ಪಾವ ಪಾಷಾ 
1ನೇ ಪ್ಲೌರಾಜಪುರ | ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
ಉಮೇಶ 1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಟಕ್ಕಿ 
ನಿನಯ್‌ನಮಾರಿ |ಕೃತಿರಾಜ್‌ | 1ನೇ ಪಿರಾಜಪುರ | ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
ಮೈಬು 1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ 1ನೇ ಪ್ಲೌರಾಜಪರ | ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
ಜೋನಿ 2ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
[ರಾಜೇಶ 2ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
ಸುಡೇಶ್‌ 1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
ರಾಜನ್‌ 1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
ಕೊಂಡಯ್ಯ 2ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
ಸರಿದ್‌ಬಾಬು 2ನೇ ಪ್ರೌರಾಜಪಕ | ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
ಸೇಖರ್‌ ಗನ್‌ ಪರಾಜಪುರ | ಹನಗೋಡು | ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
ಗಿರಿದಾಬ 1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ್‌ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
ಪ್ರಭುಕುಮಾರ್‌ 1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
'ಅಡಿರಾಮುಡು 1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
ರಾಜೇಶ 1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
ಜವರ 1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
ಚಿರಂಜೀವಿ 2ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ | 
ಚಿರಂಜೀವಿ 2ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
[ಯೋಗೇಂದ್ರ 2ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು 5 ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 


ನವೀನ [ಸುಂದರಪುಳ್ಳೆ 2ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
76 |ಸಲೋಮಿ ಪ್ರೀತಿರಾಜ್‌ 1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
77 [ವಿಜಿ ವಸಂತ 1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
78 ಚೈತ್ರಾ _[ದಂಸು 1ನೇ: ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಹನಗೋಡು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
7 [ಮುಣಲಾ ದಾಸು ನ್ನ | ಗಾವ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ 
80 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣನಾಯಕ ಹೊಮ್ಮರಗಳ್ಳಿ ಹಂಪಾಪುರ ನಾಯಕ 
81 ಸೌಭಾಗ್ಯ ಚಾಮರಾಜು ಜಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಹಂಪಾಪುರ ನಾಯಕ 
82 |ಅಂಕಮ್ಮ ವೀರನಾಯಕ ಆಗತ್ತೂರು ಹಂಪಾಪುರ ನಾಯಕ 
83 ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ರವಿಕುಮಾರ ಆಗತ್ತೂರು ಹಂಪಾಪುರ ನಾಯಕ 
84 [ಕಾವ್ಯ [ಬಸವರಾಜು ಸಾಗರೆ ಕಂದಲಿಕೆ ನಾಯಕ 
85 |[ಪುಟ್ಟಲಾವ್ಮ  [ಚಿನ್ನನಾಯಕ ಸಾಗರೆ ಕಂದಲಿಕೆ ನಾಯಕ 
86. ಮಂಜುಳ ರೊಮನಾಯಕ ಕೊಳಗಾಲ | ಹಂಪಾಪುರ ನಾಯಕ 
87 [ರೂಪಾ ಗಣೇಶ ಕೊಳಗಾಲ ಹಂಪಾಪುರ ನಾಯಕ 
88 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಸಿದ್ದನಾಯಕ ಮಾದಾಪು ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ನಾಯಕ 
89 ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಮಾರ ಹುರಾ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ನಾಯಕ. 
90 [ಸುಶೀಲಾ ಕುಮಾರ ಹಾಡ್ಯ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ನಾಯಕ 
91 |ಲಕಕ್ಷಿ ರವಿಕುಮಾರ ಅರಿಯುರು. ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ನಾಯಕ 
92 [ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ ನೀಲಸೋಗೆ ಮೂಗೂರು ನಾಯಕ 
93 [ಮಂಜುಳ ಸುರೇಶ ಭೈರಾಪುರ ಕಸಬಾ ನಾಯಕ 
94 [ಕಿಲ್ಲಾ ಮಹದೇವ ಕಸಬಾ ನಾಯಕ 
95 [ಜಯಮ್ಮ ನಾಗಯ್ಯ ಎನ್‌.ಬೇಗೂರು ಅಂತರಸಂತೆ ನಾಯಕ 
96 [ಪವಿತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾ ಎನ್‌.ಬೇಗೂರು ಅಂತರಸಂತೆ ನಾಯಕ 
97 [ಮುನಿಯಮ್ಮ ಸಿದ್ದನಾಯಕ ಚಾಮಲಾಪುರ ಸರಗೂರು ನಾಯಕ 
98 [ನಾಗಮ್ಮ ಸಿದ್ದನಾಯಕ ಮುಳ್ಳೂರು ಸರಗೂರು ನಾಯಕ 
99 ಜ್ಯೋತಿ ಶಂಕರನಾಯಕ ಮುಳ್ಳೂರು ಸರಗೂರು ನಾಯಕ 
190 ಸಮಾ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣಿನಾಯಕ ಮುಳ್ಳೂರು ಸರಗೂರು ನಾಯಕ 


ಅನುಬಂಧ-9 


ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು ಜೆಲ್ಲೆ. 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂ ಒಡೆತನ ಹೋಾವನಯಡ ಇದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾದ 


ಜಮೀನಿನ ವಿವರ. 
ದಸಾ 

ಕ್ರಸಂ ವರ್ಷ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾ ತರಿ ಮುಷ್ಟಿ ಒಟ್ಟು 

1 [207-208  |ಹೆಚ್‌.ಡಿಕೋಟೆ 5-05 ವಾ 

(2 Bo07-2018 [ನಂಜನಗೂಡು 2-04 1-33 3-37 

1 | 

3 [207-2018  [ಎರಿಯಾಪಟ್ಟ ಸ್ತ 3-22 3-22 

4 [2018-209 [ವರುಣಾ 0-38 3 0-38 

5 [208-2019  |[8.ನರಸೀಪುರ 2-10 F 77 

6 p09-2020 [8.ಸರಸೀಪುರ _ 133 3 

2019-2020 [ನಂಜನಗೂಡು 

೨9-2020 
2019-2020 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂ:ಕಂಇ ರ2 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ 2೦2೦ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ:!3:ರಿತ.೭೦೭೦ 


ಇಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


, (9 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 1) 


ಮಾನ್ಯರೇ, 
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರರೆಡ್ಡಿ 
ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌. (ಗೌರಿಜದನೂರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ೨೨3 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು. 
kek 
ಮೇಲ್ಲಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರರೆಡ್ಲಿ 
ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌. (ಗೌರಿಟದನೂರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ; ೨೨3 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತರದ 


100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿಡ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ. 


ಎ == 
(ಸಾಗರಾಜು ಎಸ್‌.) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪು) 

ಕಂದಾಯ 'ಇಲಾಖೆ (ಭೂಮಾಪನ) 


ಕನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


| ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ [ಅಠತ ಸ 
[s ಇವಸ್ಯನ ಪಸರ [ಶಾ ತಪಪರಕನಕದ್ಯ ಎನ್‌ ಪನ್‌” ಸ್‌ 
| | (ಲೌರಿಜದನೂರು) | 
| 3 ಉತ್ತರಸೆಪೇಕಾಪ ನನಾಂಕ /16.68.2ರಿ೭ರಿ 
| 4 | ಉತ್ತರಸುವ ಸಜವರಾ | ಕರದಾಯ ಸಚವರು | 
KS | EE 
ಸಂ. | ಪಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ | 
ಆ) 1 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ""ಇಲ್ಲೆಯದ್ವ ಇಷ್ಟ್‌] ಪ್‌ವಷ್ಠ್ಯಪಕ ಹಲ್ಲೆಯ `ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ'ತಾಮ್ಗಾಕಗಳಷಿ." 
| ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳವೆ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು) ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 2) ಗೌರಿಜದನೂರು ತ) ಗುಡಿಐಂಡೆ | 
ie Te 4) ಬಾಗೇಪಣ್ಣ ರ) ಶಿಡ್ಗಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ೮) ಚಿಂತಾಮಣಿ | 
'ವಿವರ ನೀ p 

| ( ) ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಜಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಉಪ | 
ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಇರುತ್ತದೆ. | 
ಆ)" /ಪ್ರಸ್ತತ ಇರುವ ತಾಲ್ಲೂ | 

ಒಂದೇ ಕಂದಾಯ ಉಪವಿಭಾಗ 


= 


ಇರುವುದರಿಂದ ಜಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ 
ರೆಪಿಸ್ಯೂ ತಗಾದೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ 
ಸಮಯದಲ್ಲ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದೆ 
ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 
ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. 'o! ದಾ 
ಉಪವಿಭಾಗವನ್ನು ಣೌರಿಜದಸೂರು 
ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ (ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು 


ಹೌದು 


ರಐದನೂರು`ನಾತನ ಕಂದಾಯ ಉಪ ಸಭಾ 
ಖೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು, ನೂತನ ಉಪ 
ವಿಭಾಗ ರಚಿಸುವ ಪಿಷಯವು ಸರ್ಕಾದದ ನೀತಿಗೆ! 


ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು) ಮಂಜೂರು 
| ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ | 


ಹಾಗಿಡ್ಡಲ್ಲ. ``ಯಾವಾಗೆ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು 


ಸಲ್ಲಸಲಾಗಿದೆಯೇ; | 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | 


ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನು ಉಪ | 
ವಿಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ರಜಸಬೇಕಾದರೆ ಘಭೌಗೋಳಕ ಮತ್ತು | 
ಆಡಳತಾತ್ಯಕ ಅಗತ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸಿನ 
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಪಲಂಜಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಹೊನ | 
ಉಪ ಪಿಭಾಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ; 
ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕ್ರೋಡೀಕರಣ ಹಾಗೂ | 
ಹಣಕಾಸಿನ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ| 
ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಂತಹ Bus 


| ಪರಿಕೀಅಸಲಾಗುವುದು. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಜ ೮! ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ೦೭೦. 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ ಎಲ್‌ಜಿಕ್ಯೂ 2020 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ. 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿ; ಹ 


iy 
W:S 
uel 3 (teu 


ಏಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ೧ ಸ್ಲಾಂ ವರು 
ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತು/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 143. ಕ 


ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
) 


RSE 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಇ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತು/ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ಲೆ 


ಸಂಖ್ಯೆ: 


ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತರದ ೦೦ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 1, 


MN 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 


ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಭೂಮಂಜೂರಾತಿ- 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1993 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


; ಶ್ರೀ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ) 
: 16-03-2020 


: ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 


ಪಲ್ನೆ 


js 


4 § ಉತ್ತರ 1 


'ಏಗರಹುಕ್ಳರ ಮಂಮಾರಾತ ಸಮತಿ ಗನಾಷಾಳ 
| ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ 
| ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ 
| ನೀಡದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


| 


| ಸದಸ್ಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬಗರ್‌ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ 


| ಭೂಮಿಗಳನ್ನು 


| ಜೇಕಾಗಿರುವ ಜಮೀನುಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ | 


ಸರಕ್‌ ಚಾ ಸಂದಾಯೆ`ಕಾಯ್ದೆ "1964 ರೆ 
ಕಲಂ 94ಎ ಮತ್ತು 94ಬಿ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 
ನಮೂನೆ 50 ಮತ್ತು 53 ರನ್ನಯ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವ | 
ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇ ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ವಿಧಾನಸಭಾವಾರು ಆಯಾ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ 


ಸಕ್ರಮೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964 
ರ ಕಲಂ 7 ರನ್ನಯ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ 
ಮೀಸಲಿಡಬಹುದು ಮತ್ತು 
ಮೀಸಲಿಡಲಾದಾಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ಇಲ್ಲದೆ ಅವನ್ನು ಇತರ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. 


ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, 
ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾದ ಮತ್ತು 
ದೇವರಕಾಡು. ಉರ್ಡುವೆ, ಗುಂಡುತೋಪಮು, 
ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಬೆಡ್‌, ಘೂಟ್‌ ಖರಾಬು ಹಳ್ಳ, ಸ್ಥಶಾನ 
ಭೂಮಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ | 


ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ | 
ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ನಿಯಮ 108-ಐ ರಡಿಯಲ್ಲಿ | 
ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ | 

| 


J 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 47 ಎಲ್‌ಚಿಕ್ಕ್ಯೂ 2020 (ಇ) 


ಕಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಅನೆ 
ಧಂ 


ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 


LAQ-1895 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: AGRI- AML/48 /2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 


ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13-03-2020 


ಇವರಿಂದ 
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, 


J 
Wy 4 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ' \b 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್‌.ಎನ್‌ 
(ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಂ: 1895ಕ್ಕೆ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
kok ok 
ಮಾನ 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್‌.ಎನ್‌ (ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ) ರವರ 
ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಂ: 1895 ಕೈ ಉತ್ತರದ ಸಾಫ್ಟ್‌ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇ-ಮೇಲ್‌ ಐಡಿ: dsqb-kla- 
kar@nicin ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಸೂಕ್ತ 


ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, , 


(ವರಲಕ್ಷಿ ೬ಬಿ) 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ 
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ (ಯೋಜನೆ-ಎ) 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾಸ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ [1895 ಸ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್‌.ಎನ್‌. (ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 16.03.2020... . 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು 
ಸ ಪಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ 
ಅ) | ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ | ನೀಡುವಾಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ 
ಸಾ RNR ನಾ ಪಹಣಿ ಮತ್ತು ಜಮೀನು ದಾಖಲೆಗಳಿರಬೇಕೆಂದು ಕಡ್ಮಾಯ 
ರಶ್ಯ Ao 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪಹಣಿ ಮತ್ತು | ಮೌಡಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಜಮೀನು ದಾಖಲೆಗಳಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೃಇ/57/ಕೃಉಇ/2015(ಭಾಗ:1), 
ಬೇಕೆಂದು | ಕಡ್ಡಾಯ |ಬ್ರಂಗಳೂರು, ದಿಪಾ೦ಕ:25.11.2015 ರನ್ಸಯ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿಂದ 
ಭಹಯ id ಅತಹತ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ' ಇದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪುಕೆರಣಗಳನ್ನು 
ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜಮೀನು 
ಆ) |.ತಲದೆ ತಾಯಿಯ ಅಥಾ 
ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ 
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ 
ನೀಡದೇ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ - 
ಬಂದಿದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ 
ಇ). ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ಜಮೀನು ಇದ್ದು, 
ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಪರಿಹಾರ ತಲು 
ನೀಡದೇ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು 
ಏಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) k 
ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೃತೋಇ 280 ಕೈಉಣ 2003, 
ಈ) | ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಇದ್ದು, | ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 18-07-2003 ರನ್ನಯ ಪ್ರತಿ ಉಪ 


ವ್ಯವಹಾರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ 


ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ. ... ಪರಿಹಾರ 
ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ 
ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, -ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕೆಲ್‌ ಇನ್ಸೊಕ್ಟರ್‌, 
ತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಸೀಲ್ದಾರರು, ಸಹೆಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ 
ನಿಬಂಧಕರು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳನ್ನು 
ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಠಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತಡೆ. 


ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಧಾರಡ ಮೇಲೆ ಸದಸ್ಯರು, ಉಪ ಸಧಸಸುಗಳನ್ನು. 
ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಳ್ಗಬೇಕಾದ ಇಷ 
ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ. 


1. ಸಮಿತಿಯು 'ಆಗಿಂದ್ದಾಗ್ಗೆ ಸಭೆ ಸೇರಿ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ 
ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಥಢ ಹೂಲಗಳಿಂದ 
ಸ್ಮೀಕೃತವಾಗುವ ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಪರಿಹಾರ 

ಮಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು. 

೭ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಲೀಕ್ಸತಪಾಗುವ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಮೂರು 

. ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುವುದು. 

3. ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ: ದೃಡೀಕರಣ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 
ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವು ಮೃತ ರೈತನ ಕಾನೂನು ಬದ್ದ 
ವಾರಸಡಾರನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ .ಧನಪು ತಲುಪುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ 
ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ: ಪರಿಹಾರಠಧನವು ತಲುಪುವುದನ್ನು 
ಖಾತರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 


4 ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ' 
ಸಮಿತಿಯು ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯಲ್ಲದೆ' 


.- ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. . 

5. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮಿತಿಯು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತನ ಸ್ಥಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಈ 
ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ 
ಸಾಕ್ಲಾಧಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 

6. ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೃಷಿ 
ಇಲಾಖೆಯ ತಾಲೂಕು. ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ 
ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿ 
ಸಮಿತಿಯು. ನಿಡುವ ದೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ ಬಂದ ನಂತರ 
ಮಾತ್ರ .: ಹಕ್ಕುದಾರರಿಗೆ ಸನಿನಾರಭನನನುಟ ನಗದ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.: 

7. ಎಲ್ಲಾ ಖಜಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು " : ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು 
ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಹಾರದ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡಲೇ 
ನೀಡುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ' ಕೃಇ 150 ಕೃಇಕ 2017, 


‘|-ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:2908.2017 ರನ್ವಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 


ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ: "ಮೇಲ್ಮನವಿ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ 
ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡ ರೈತರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ 
ನೀಡುವ ನಿರ್ಣಯಪು ಗೊಂದಲವಿದ್ದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ 


"| ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ 


ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕನವಿ ಫಾಧಿಸಾರದ 


ನಿರ್ಣಯವು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪ್ಮಾನಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಂಪ್ಯೇತ್ಯಇ/ತ್ಯಇತ/ಡ8/2050 


hss” 
-ಸಿ. ಹ 


ಷ್‌ಸಚಿವರು 


4 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ ಎಲ್‌ಜಿಕ್ಯೂ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ; 
ಅವರಿಂದ: 


ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, (WW S 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಅವರಿಗೆ: 13/7 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 
ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಸು್ಟಿಬೆಚ್ಛಿ. $ ಗ) ರವರು 


ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತು/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1244 ಕ್ಕೆ 
ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಹಸತ 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ 
s ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತು/ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ A ಕೈ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತರದ ೦೦ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ 
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ಕಿ X 
@. AOL. 3 - 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಭೂಮಂಜೂರಾತಿ-1 


Ee 


ey” 


| ಅ) | 


} 
\ 
| 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಶ್ರ ಸಂಖೆ, 


: 1999 

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್‌.ಎನ್‌. (ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ) 
: 16-03-2020 

: ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 


ಗ್‌ 4 


pe 


| 


ಮೀನು ಮಾಲೀಕರು ರೈತರು ತಮ್ಮ "ಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಲು ರಸ್ತೆ ಬಂದ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು 
As ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 
Ne ge se ನ "ಎರಬ `'ಗ್ತಿಮದೆ 
ಬಳಿ ರೈತರಿಂದ 79ಸಿ, ಔ ಮತ್ತು ಹಿ.ಟೆ.ಸಿ.ಎಲ್‌. 
ಕಾಯ್ದೆ "ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿರುವ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ ರೈತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ 
ಹೋಗಲು ಇದ್ದ 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಥ್ರ | 
pe 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ `ಸಾಲುದಾರಿಗಳ' ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ' ಕಾರಣಕ್ಕೆ 8 


ದಾರಿ ಬಂದ್‌ ಮಾಡಿರುವುದು | 


`ಹೌದು. 
| 


ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ” ಇನಾಸನ ಬಂದ್‌ ಪಾಔರುವುದರಿಂದ 
ರೈತರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ತೊಂದರೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? 


ಇದರ `ನಮನಿಸ್ತ್‌ನ ಪಾಕ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ 


ಖಾತೆದಾರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ 
ವಿವಾದವಿದ್ದು, ಸಿವಿಲ್‌ ಮತ್ತು . ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ 


ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರವರ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಓಎಸ್‌. 265/2018 ರಂತೆ ಖಾತೆದಾರರು ಕೆಲವ 
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 


| ಸದರಿ ' ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 

| [13.04.2020ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ! 
| ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ 

| ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. |} 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 48 ಎಲ್‌ಜಿಕ್ಕೂ 2020 (ಇ) 


ಸ್‌ ಅಶೋಕ) 


ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 25 ಡೆಬ್ಬ್ಯೂ ಬಿಆರ್‌ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.03.2020. 
ಇವರಿಂದ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


್‌ 


ಇವರಿಗೆ, 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ. 


ಗ 


ಮಾನ್ಯರೆ, 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್‌ ಚಿಕ್ಕಮಾದು (ಹೆಚ್‌.ಡಿ 
ಕೋಟೆ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:403 ಕೈ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ 
ಬಗ್ಗೆ 
“ee 
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್‌ ಚಿಕ್ಕಮಾದು 
(ಹೆಚ್‌.ಡಿ ಕೋಟೆ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:403 ಕ್ಕ ಉತ್ತರದ 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ 
ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 
se 
(ಜಗದೀಶೆಕೆ) ' 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕೋಶ) 


ತರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಜ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಸಂಖ್ಯ 


: 403 


ಸದಸ್ಯಶ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್‌ ಚಿಕೃಮಾದು 
| (ಹೆಚ್‌.ಡಿ ಕೋಟೆ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 16.03.2020 
ಫ್ರ.ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಅ) ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ 
ಸರ್ಕಾರಿ/ಖಾಸಗಿ ಆಪ್ತ 
ಸಹಾಯಕರನ್ನು ನೇಮಕ 
ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ 
ಸಹ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಆಪ್ತ 
ಸಾಯಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಮಾಡಲು 
ಅಪವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು 
ವಿರಾಕರಿಸುತಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೆ ಹಾಗಿದಲ್ಲಿ, ಈ 
ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ವಿವರ 
[sneak 
ಆ) ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ | ಬಂದಿದೆ. 
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು (ಕಾರ್ಯ 
ಹೇಮಸಶಾಗುವಿ ಆಪ್ತ | ಫಿರ್ವಹಣಾವರದಿಗಳು) ನಿಯಮಗಳು 
ಸಹಾಯಕರ ವಾರ್ಷಿಕ (009 ಬನಾಂಕ 01.042000ದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ 
ವರದಿಗಳನ್ನು ವರದಿ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಆಸುಇ 4 ಸೆರವ2002, 
ಮಾಡುವ/ಪುನರಾವಲೋಕನ! | ಬ್ರನಾಂಕ; 29.08.2002 ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು 
ಅಂಗೀಕಾರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ | ಮ್ರರ್ಣ  ಸೂಚನೆ/ಸ್ವಷ್ಟೀಕರಣಗಳನ್ನು 
ಸಂಬಂಛಪಟ್ಕ ಮಾನ್ಯ | ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚನೆಯ 
ವಿಧಾನಸಭೆ/ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ |ಕ್ರಂಣಕ ;18 ಹಾಗೂ 26ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಿಕ 
ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ (ಪಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ 
ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ! ವರದಿಗಳು ನಿಯಮಗಳು 2000 ರ 
| ಅಹವಾಲುಗಳು ಬಂದಿರುವುದು | ನಿಯಮ 1 ರನ್ವಯ ಫರಿಶೀಲಿಸಿ 


| ಬಂದಿದೆಯೇ: ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, | 
[ | ಅಂತಹ ಮನವಿ/ಅಹವಾಲುಗಳ 
| "ಬಗ್ಗೆ: ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ 


ಗಮನಕ್ಕೆ [ತಮಕ್ಕೆಗೊಳಬಣಾಗುತ್ತಡ' ಅದರಂತೆ, 


ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ. ನೇಮಕವಾಗುವ | 
ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭ /ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರ 
ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ: ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ | 


| ಕ್ರಮಗಳೇನು: (ವಿವರ! 
ನೀಡುವುದು) 


| | 
| | : 


ವರದಿ ಮಾಡುವ /ಪುನರಾವಲೋಕನ 
ಮಾಡುವ ./ಅ೦ಗೀಕಾರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು | 
ಗುರುತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನವಿಯಾಮಾನುಸಾರ | 
ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗೆತ್ಯ ಕ್ರಮ | 
ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


[ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 
| ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ 
| ನೇಮಕಬಾಗುವ 


ಆಪ್ತ { 


| 
| 
| 
| 
| 


| ಸಹಾಯಕರುಗಳಿಗೆ 
ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೇತನ 
ಪಾವತಿಯಾಗದೇ 3-4 
| ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಪಾವತಿ 
ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
|ಗಮನಸಕ್ಕೆ' ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಪ್ರತಿ! 


ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ 


ಈ |ವೇತನ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕಾಲ 
ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 
ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ 
ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


{ 
| 


ಖಜಾನೆ-2 ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ 
ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್‌ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ವಿಧಾನ ಸಭಾ 
ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರುಗಳ 
ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕ 
ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ 
ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು | 
ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ! 
ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. [ 
ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ವೇತನವನ್ನು | 
ಖಜಾನೆ-2ನಲ್ಲಿ:-: ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಆಯಾ! 
ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮ | 


ವಹಿಸಲಾಗುವುದು... 


ಕಂಇ 25 ಡಬ್ಬ್ಯೂಬಿಆರ್‌ 2020 


[{ . ಅಶೋಕ) 
ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಇ 1- ಖಶಿ.3 2೦೪೮೨ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: | 3-೦3-2೦೦೦. 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಘಾನ 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಷರಿಷತ್ತು; 
ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 

ಎರಾಸ್ಯರೇ, 


ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಫನಡಅ ಕ್ಷರಸುದಾದ 
ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಪುತಿ.. 9೪.೫... . ಇವರ 
ಮಕ್ಕೆ .ಗುರುಕಿನ/ಗುರುತನ್ನದೆ ಪಶ್ನೆ ಪ್ಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 2೨೪3 ನಿಯೆಮ- 
73/ /ಗೆ.ಸೆ.ಸೂ-3ರ! ಕ್ಲೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


ಸತೋ 


ಮೇಲ್ಗಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ 3 ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಘ/ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಹೆಸಕ.ಸೆ. ಹತಾ ಪಃ 
ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಷಖತ.......! 0೧... ಕ್ಸ್‌ ಎ.ಔ..... ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಣುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಂ 4/ನಿಯಮ-73/ 1ಗ.ಸೆ.ಸೂ-3ರಕಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ ..2.. ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ನಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ. 


(ಕೆ.ಸಿ ಕುಮಾರ್‌) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


1 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 
ಚುಕ್ಕಿ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ: 2049 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಲಿಂಗೇಶ ಕೆ.ಎಸ್‌. 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 16-03-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು. 
ke ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಸಂ. 8 
(ಅ) | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ, 
ಏದೇಶ ವ್ಯಾಸಂಗ ಸಲುವಾಗಿ | ಸಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಪಿ.ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಥನ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಬುದ್ಧ | ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದ | ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 2019ರ 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು: | ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ “ಪುಬುದ್ದ" 'ಎಂಬ ನೂತನ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ 
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವ | ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
ಸಂಬಂಧ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ | ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಯೋಜನೆಗಳಾಪುವು; ಸದರಿ § 
ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವ | __ vse Es ಮ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುವ 
ಸಹಾಯಧನ! ಪ್ರೋತಾ, ಸಧನ ಎಷ್ಟು | ಸಹಾಯಥನದ ಎ ಡಂ: 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ವಾರ್ಷಿಕ 
ರೂ.15.00 
ಲಕ್ಷದಿಂದ 
25.0೦ಲಕ್ಷ 
ಆದಾಯ 
ಹೊಂದಿರುವ 
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 


ವಾರ್ಷಿಕ 
ರೂ.08.00 
ಲಕ್ಷದಿಂದ 
15.00 ಲಕ್ಷ 
ಆದಾಯ 
ಹೊಂದಿರುವ 
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಠ 
ವರ್ಗಗಳ : ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕಳಿದ 
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಪಡೆದ ವರ್ಷವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 


ಕು [ವರ್ಷ '[ನರಷ್ಟ ರಾಷ್ಟ 

ಸಂ. ಜಾತಿ ಪಂಗಡ 

1 201718 [25 9 

2 [20815 [63 Ts 

3 [2019-20 [47 [6 
ಒಟ್ಟು | 135 20 


(ಆ) | ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ 
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ/ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು 
ಫಲಪ್ರದವಾಗದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 

(ಇ) | ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ 
ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳೇನು; (ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 
ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ' ಸರ್ಕಾರದ 
ಪೋತ್ಸಾಹಧನ, ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೇ.75 ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡದ 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸ್ವಂತ ಪಂತಿಕೆಯನ್ನು 
ಶೇ.25ರ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಜಾರಿ 
ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ 
'ಇದೆಯ್ದೇ (ಮಾಹಿತ 
ನೀಡುವುದು) 


(ಈ) 


ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ . ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಸರ್ಕಾರದ 
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ: ಅರ್ಹರಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ 
ಮಿತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಧನಸಹಾಯ 
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, 


ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಕುಟುಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ 
ಮೇಲೆ ಧನಸಹಾಯವನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 
ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ, 8.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ 
ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 100% ಧನಸಹಾಯ, 
ರೂ. 8.00. ರಿಂದ 15.00 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗೆ ಇರುವ 
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 50% ಧನಸಹಾಯ ಹಾಗೂ ರೂ. 
15.00 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 25.00 ಲಕ್ಷ ಇರುವ 
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 33% ಧನಸಹಾಯ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ, ಆಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ 


(ಉ) | ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗನಾಷುಾ? 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಆದಾಯದ. ಪಗಣ್ಯಿ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 
ಧನಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಸಕಇ 182 ಪಕವಿ 2020 


p 
ಈ iN ಸ್‌ 
(ಗೋವಿಂದ ಎಂ ಕಾರಜೋಳ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಗೆಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ . 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು. 


ಸಂಖ್ಯೆಃ ಸಕಇ 10" ಮಾಡಲಾ 2೭9೪ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ, 


ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ:(53 -೦3-೦೦೨೦. 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


Ws Ks 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 1 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪರಿಷತ್ತೂ- 
ವಿಧಾನಸೌಧ. 

ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಐರಾನ್ಯರೇ, 


a 
ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪರಿಷತ್‌-ಸದಸ್ಯರಾದ್ಮ 
ತ್ರೀ/ಕೀಮತಿ...2ವಾಲನ್ರೊಸಾ. 2ರ. 
ಚುಕ್ನೆ ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ;171/ನಿಯಹು-- 
೪8/-/ಗ.ಸೆ.ಸೂ-ರ1 ಕ್ಥೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


pe 


ಮೇಲ್ಪಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಮಾನ್ಯ ಎದೆನ ಸ /ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ 


pe 
ಕೀ/ಶೀತತ. 22 ಲಪ. ಹಿನ... ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ನುರುತಿನ/ಗುರುತೆಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: 111 /ನಿಯಪು-73/ /ನ:ಸೆ.ಸೂ-ಅಈೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ ..1೧ಛ.. ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಸಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


Ke ಗೆಯ. 
(8. ಕುಮಾರ್‌) 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಪಬೆ 


ಚುತ್ತೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪನ್ನೆ ಪಂಖ್ಯೆ 


ಪದಸ್ಯರ ಹೆಪರು 
ಉತ್ತರಿಪುವ ದಿವಾಂಕ 
ಉತ್ತಲಿಪುವ ಪಚಿವರು 
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ಶ್ರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಿ.ಐನ್‌. 
16.03.202೦ 

ಉಪ ಮುಖ್ಯುಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾದೂ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು 
ಪಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಚಿವರು 


ತ್ರ ಬಷಯ ಉತ್ತರ 
ಪಂ lak 
ಅ) | ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಇಷಾ 
ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವನತಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹೌದು 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆ: | 
ಆ) |ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಶಾಲೆದೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಇಲ್ಲ 


ನಿರ್ಮಿಪಲಾಗಿದೆಯೆಂ: 


ಇ) 


ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲ. ಕಃ ಶಾಲೆಯು ಪ್ರಪ್ತುತ 
ಯಾವ 


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ? 
ನೀಡುವುದು) 


ಪಟ್ಟಡದ್ಲಿ 
(ವಿವರ 


ಶ್ರವಣಬೆಳಗೋಆ ಹೊಂಬಳ, ಶೋರೇನಹಳ್ಟಿ 
ದ್ರಾಮ, ಸರ್ವೆ ನಂ 37 ರಲ್ಲ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನು 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಂಜೂರಾದ ಪದರಿ 
ಜಮೀನಿದೆ ಪಆ8ಯಲಿಂದ ತಕರಾರು ಇದ್ದು, ಈ 
ಸಪಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದ ನಂತರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ನೆ 
ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಹಿಡ್ಡೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ 
(ಪ.ಜಾತಿ, ಬೂಕನಬೆಟ್ಟ, ಈ ಶಾಲೆಯು ಪ್ಪಂತ 
ತಟ್ಟಡದಳ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ 
ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಯೆೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ 
ಇಂದಿರಾದಾಂಧಿ ವಪತಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಭಪಲಾಗಿದ್ದು. ಪದಲಿ ಕಟ್ಣಡದಲ್ಲಯೆಂ ೦೭ 
ವಪತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿನುತ್ತಿವೆ. 


ಸಹ 104 ಮೊದೇಶಾ ೭೦೭೦ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಇ 106 ಮೌಹೇಖಾ 2೦೪ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 1 3-೦3-2೦೭೦. 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


ಬೆಂಗಳೂರು. ಗಿ 
\ 
ಇವರಿಗೆ: 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. \ 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪರಿಷತ್ತು- 


ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಎರಾಸ್ಯರೇ, 


ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಸ ಸರ್ಪ, 

ಶ್ರೀ/ಶೀಪತೂ ರಿನ 2... ಇವರ 
ಚುಕ್ಕೆ ೪ ಧುರುತಿನ/ಗುರುತೆಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆಃ |1£5/ಸಿಯಪು-- 
78/1ಗ.ಸೆ.ಸೂ-8ರ! ಕ್ಲೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


ಹೇಶೇಸೇಸೇಸೇ 
ಮೇಲ್ಲಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಸ 
ಕೀ/ಕೀತತ ನಲಂ ೇದೆೊಡೆ.. ಹೆಸ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ -ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಸಂಖ್ಯೆ: 1165, ನಿಯಮು-73/ /ಗಸೆ:ಸೂ-ತರಃಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ 126. ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಸಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿಡ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಯ ಯ. 
(ಕಹ ಕುಮಾರ್‌) 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


ಶರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾವಪಭೆ 


ಚುಕ್ನೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 

ಉತ್ತಲಿಪುವ ದಿನಾಂಪ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 
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ಶ್ರೀ ಶಿವಅಂದೇದೌಡ ಕೆ.ಎಂ. 
16.03.2020 

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಪಚಿವರು 


(aL 


2. ಏಕಲವ್ಯ 


ಫಂ ವಿಷಯ ಉತ್ತರ 

ಅ) | ಅರಖೀಶೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕವಲ್ಲ ಸುಮಾರು 
10 ಎಕರೆ. ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಏಕಲವ್ಯ 
ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಾಗಿ ಹೌದು 
ಮಿಂಪಲಾಗಿಟ್ಣರುವುದು ಪರ್ಕಾರದ 
ದಮನಕ್ಷೆ ಬಂದಿದೆಯೆಃ: 

ಆ) ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಯಾವಾದ ವಸತಿ ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ವಪತಿ ಶಾಲೆಗಳ 
ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು | ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಕೇಂದ್ರ ಪರ್ಕಾರದ ಬುಡಕಟ್ಟು 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು; ಮಂತ್ರಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ಟಿದೆ ಬಳಪಟಣ್ಣದೆ. 

ಇ) | ಏಕಲವ್ಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ವಸತಿ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಇರುವ |ಫಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ಮಾನದಂಡಗಳೇನು? (ಬವರ | ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿರದಿಪಡಿಸಿದೆ. 
ನೀಡುವುದು) 


1 ಪಠಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ದದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 


ಪ್ರಮಾಣವು ಆ ಸಪ್ಲೇತ್ರದ ಒಬ್ಬಾರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲ 5೦% ಜಕ್ವಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು ಮತ್ತು 
ಕನಿಷ್ಠ 2೦,೦೦೦ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಣದ ಇನರು 
ವಾಪವಿರಬೇಹು. 

ಮಾದಲಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ 
ನಿರ್ಮಾಣತ್ವೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ಎಕರೆ ಜಮೀನು 
ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು. 


ಮೇಲ್ಡಂಡ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಪರ್ಕಾರಕ್ತೆ 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಣ್ಣಪಲು ಪಲಿಶಿೀಅಪಲಾದುವುದು. 


ಪಹಣು 106. ಮೊದೇಶಾ 2೦೭೦ 


(ಗೋವಿಂದ fe 


ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಗಳು ಹಾರೂ ಲೋಹೋಪಯೊಣ 
ಸ್ತು ಪಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಇ 1೦1 ಸೌಣೆಂಖಾ 2೧೪ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
'ಕಾಸಸೌಧ. 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ:!3 -೦3-2೦೦೦. 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. \3 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪರಿಘತ್ತು. 
ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಎರಾಸ್ಯರೇ. 
a 
ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ನ ಸಭೆ ಸದ: 
ಶ್ರೀ/ಶೀಹುತಿ. ನಮಾಮಿ ಬ್ಲ 


ಚುಕ್ಕೆ ; ಧುಕುತಿನ/ಗುರುತಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಬ್‌ ps 
73/ 1ಗೆ.ಸೆ.ಸೂ-3ರ! ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ದೆ 


pe 


ಮೇಲ್ಲಂಡ ಭಾಷ್‌ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಮಾನ್ಯ dds ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಇವರ ಮಕ್ಳ ಕುಕುತಿನ/ಗುರುತನ್ನದ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: 1711ನಿಯಮ-73/ 1ಗ.ಸೆ.ಸೂ-ತರಗಣ್ನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ .1%... ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಲಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ. 


(ತೆ.ಸಿ. ಕುಮಾರ್‌) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


ಚುಕ್ತ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಖ್ಯೆ 
ಪದಸ್ಯರ ಹೆಪರು 

ಉತ್ತರಿಸುವ ವಿವಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಪುವ ಪಜವರು 


1974 


ಶ್ರಿ. ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್‌ 


16.03.202೦ 

ಉಪ ಮುಲ್ಯುಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಲೋಹೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು 


ಶ್ರ ಏಬಷಯ ಉತ್ಪರ 
ಪಂ ಸ್‌ 
ಅ) | ನಿಷಗುಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಡೂರು ರಾಣಿ 
ಚನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯು ಬಾಡಿದೆ ಹೌದು 
ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ದಮನಕ್ಷೆ ಬಂಬಿದೆಯೆಃ 
ಆ) | ಐಂಬಿದ್ದಳಿ, ಪದರಿ ವಪತಿ ಶಾಲೆಗೆ ನಿಡರುಂದಿಯಳ್ಲಿ ಹಿಡ್ಡೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ 
ಪ್ಪಂತ ನಿವೇೊಪನವನ್ನು| ವನಿ ಶಾಲಾ ಪಂ೩ಂರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಒದಣಪಲಾಗಿದೆಯೆಃ ಕಾಮದಗಾಲಿದೆ ಫರ್ವೆ ವಂ. ರತವ/ಅ ರಣ್ಲಿ ಬಟ್ಟು 
8 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. 
ಇ) |ಪದಲಿ ವನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಣ್ಣಡ 
ನಿರ್ಮಿಪಲು ಯಾವ ಪಂನ್ಗೆದೆ 
ವಹಸಿಕೊಡಲಾರಿದೆ; ನಿಡದುಂದಿಯ ಅಡ್ಡೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನುಮ್ಯ 
ವಪತಿ ಶಾಲೆದೆ ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, 
ಪು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ | ಅನುದಾನದ  ಅಭ್ಯತೆಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಶಾಪಂ ಲಬವಾಗಲು | ಪ್ರಜ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು  ಹೈದೊಳ್ಳಲು 
ಶಾರಣದಳೇಮಃ; 
[i ಪ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 
೪) | ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಠ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳದೆ 


ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಪಲಾದುವುದು? 
(ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ks 


. ಪಕ 101 ಮೊದೇಶಾ 2೦೭೦ 


ಉಪ ಮುಖ್ಯ 


7 
BG AE 


ಂತ್ರಿದಳು ಹಾಗೂ ಲೋಹೊಂಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ. ಕಲ್ಯಾಣ ಪಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಣ | ೨1 ಹಹನ 20 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ. 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: ಿತ್ರ-೦3-2೦2೦. 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, 


[ . NA) 


ಇವರಿಗೆ: 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. |- \ 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪರ್ರಿಹಲ. 
ವಿಧಾನಸೌಧ. 
ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಎರಾಸ್ಯರೇ, 


ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ಎಸ ನಂ ತರಿಸರ್‌ ನನಸಿನ 
ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ... ನಲಿ RS ಇವರ 
ಹುಕ್ಕೆ ಕಾ ನಾ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಿಂ 4 ನಿಯಮ- 
73/-1ಗ.ಸೆ.ಸೂ-3ರ! ಕ್ಲೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


pe 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪರಿಡತ್‌ “ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಷತ..... ಲಿ ಣಂ. ಥಮ. ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೇದಂಟ /ನಿಯಮ-73/ 1ಣೆಸೆ.ಸೂ-3ಣ್ಯೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ . 1೧೦... ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿನೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಸಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಯ ಸ್ರ 
(ಕೆ.ಸಿ. ಕುಮಾರ್‌) 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ : 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


2046 
ಶ್ರೀ ಹೂಲಗೇರಿ ಡಿ.ಎಸ್‌. 
16-03-2020 


ಉತ್ತರಿಸುವಪರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು. 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಈ ರಾಯಚೂರು ಜಲ್ಲೆಯ] ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಡಾ; ಬಿಆರ್‌ 
ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ | ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌” ಭಪನ / ಡಾ: ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನಗಳಿಗೆ 
ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ | ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಭಷನ, ಡಾ: ಬಾಬು ರೂ, ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ ಕ್ರ. ಮಂಜೂರಾದ 
ie a ಇರಾ 
ಕೈಗೊಂಡ  ಕ್ರಷಗಳೇನು;| |1 | ಡಾಃಬಿಆರ್‌ 50.00 § | 
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ 
ಎಷ್ಟು; ಭವನ | 
2 ಡಾ; ಬಾಬು 100.00 | ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ 
ಜಗಜೀವನರಾಂ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಭಷನದ 
ಭವನ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು 
L ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ, 
(ಅ) | ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 
ಮಂಜೂರಾಗಿರುಪ ವಿವಿಧ ವಿಷರವನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, 
ಭವನಗಳು ಎಷ್ಟು; ಅವು 
ಯಾವುವು; 
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅನುಹಾನ 
ಎಷ್ಟು? (ವಿಪರ 
ನೀಡುವುದು) | 
ಸಕಇ 181 ಪಕವ 2020 


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು. 


ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಹೂಲಗೇರಿ ಡಿ.ಎಸ್‌ (ಅಂಗಸುಗೂರು) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:೭೦46ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ. 


ರಾಯಚೊರು ಜಲ್ಲೆ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
ಈ ನನಾ ಮಂಜೂರಾದ ಸ್ಥಳ ಭವನದ ವಿವರ ರ 
1 2 | 4 5 1 1 
1 | TL ಹಟ್ಟ ಇಗಷಾಪನರಾಂ ಫವನ | 6೦.೦೦ 1] 
I ರಾಮದುರ್ಗ ಇಂಪಾಷ್ಸರಛವನ | 12.೦೦ 
kc] ನಗರಗುಂಡ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 12.00 
pt RPA ಗೌಡನಬಾವಿ ದ ಘವನ E00 | 
[e] if ಉದ್ದಾಳೆ ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ 12.00 
6 ವಿರುಪಾಪುರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ 12.00 
r ಇಟ್ಟು Me 10.0೦ 
F5-T one ಹಾವತಾ ಫಷ ಪಂಷೂರಾಗರುವುದಿಲ್ಲ 
SE RE ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಘಪನ | 
[=] ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 
5 
2 
13 ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ 
14 ಹೊಸ ಭವನ ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ 
15 ಪಗಡದಿಸ್ನಿ ಪೈ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ 'ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌ ಭವನ 12.00 
es | ಚನ್ನಣ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 2೦೦ | 
7] ಷಾ ಗಾವು ಆಂಬೇಡ್ಸರ್‌ ಭವನ 15.0೦ 
se | 201-1 ವಾಲ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಅಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ 1 12.00 1 
>| ನಾ ಗ್ರಾಮ ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ Too 
20 ಹರೇನಗನೂರು ಅಂಬಖೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ Too 
Fel ಹುನಕುಂಟ ಅಂಪೇಡ್ಸರ್‌ ಘವನ 5s soo | 
[| ಮದಿಹಾಳ ಅಂಬೇಡ್ನರ್‌ ಭವನ 12.00 
28 ಮೂಡಲಗುಂಡ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭಷನ 12.00 
IEW ಸುಂಕೇಶ್ವರ ಹಾಕ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 12.00 | 
3 r ಗಾಣಧಾಳೆ ಇರಷಾಡ್ಲಧಘವನ | 2೦೦ 
26 ಮರಕಂದಿನ್ನಿ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ | 12.೦೦ 
27 | 7 ವಾಡಾ ನಂ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 12.0೦ 
28 ಮೆದಕಿನಾಳ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 12.0೮ 


ಭವನದ ವಿವರ 


ಮಂಜೂರಾದ ಸ್ಥಳ 


4 
ಮೂಡಲದಿನ್ನಿ 
ಅಮೀನಗಡ 
ಆಸಂದಗಲ್‌ 


[ 
ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ 
ಜಗಜೀವನರಾಂ ಛವನ 12.00 
ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ 12.00 
ಒಟ್ಟು 288.೦೦ 
ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು 398.00 


1. 
ಚದ್ರಿಕ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯ: ಸಕಇ 145 ಪವಲಪಿ 2೧ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: | 3-೦3-2೦೨೦. 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ತರಿ ಖಿ 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸ್ರತ 
ವಿಧಾನಸೌಧ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಐರಾನ್ಯರೇ, 


ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ 1ರ ಸಂಪತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾ 
ಕ್ರೀ/ಶೀಮತ..ಪನಗಾಪಗಿ ಧರ ಹ ಇವರ 


ಚುಕ್ನೆ ನುರುತಿಸ/ಗುರುತೆಲ್ಲದ 3 ಸಂಖ್ಯೆ: ವೀಂಸ/ನೀಯುಮ-- 
73/-1ಗ.ಸೆ.ಸೂ-3೮1 ಕ್ಥೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


ಸಹಸ 
ಮೇಲ್ಲಂಡ ee ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ 
LL 
ಕೀ/ಕೀತತಿ.. ನಸ ಸ್ಲಾನಿಂ 22.5: ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೇ2೧0 ನಿಯಮ-99/ /ಣೆಸೆ:ಸೂ-3ರಳ್ಕೆ-ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ ..(೧0... ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಷಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ. 


(ಕಹ ಕುಮಾರ್‌) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಜವರು 


ತರ್ನಾಟಕ ಪಿಧಾನ ಸಭೆ 

: 2003 

: ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್‌.ಕೆ 

: 16.03.2020 

: ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು. 


ಪಶ್ನೆ 


ಉತ್ತರ 


ರಾಷ್ಯಾದನ್ಧ ಕಕದ 8 'ವರ್ಷಗತಂದ ಎನ್‌ ನಿಪ ಮತ್ತಾ 
ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 
ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ ರಸ್ತೆ 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗಾಗಿ ಜಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 
ಅಸುದಾಸವೆಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಕವ ರಕ `ವರ್ಷಗತರದ ರಾಷ್ಯದ ನ ಪರತ ಹಾತಿ`ಮತ್ತು `ಪರಶಷ್ಠ ಪಂಗಡದ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ/ ಬಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿಪರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ. 

ಪರಿಶಿಷ್ಟ"ಪಂ 


ಂಗಡ 
ವರ್ಷ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಡುಗಡೆ ಮಂಜೂರಾತಿ [| ಜಡುಗಡೆ 
ಮೊತ್ತ | ಮಾಡಿದಮೊತ್ತ | ಮೊತ್ತ | ಮಾಡಿದ 
ಮೊತ್ತ 


2016-17 | 20000.00 | 20000.00 | 3663.5೮] ತಕಠತ.೦೦ | 
257 | S6SISE | SS0E | SESE 


12700.0೦ 


ಈಸ ಾಷಾಗಾರಗತಗಾನ ಸಾಕದರದ ನರರ ಮ್ತ ನರಗ ನಾ ಸಾಲನಣ್ರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕ ಇನುಗುಣವಾಗಿ 
ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶವಾಗಿದ್ದರೂ, | ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2೦18-19 ಮತ್ತು ೧೦1೨-2೦ನೇ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ವಿಠಂಬವಾಗಲು | ಸಾಆಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಜಒಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ 
ಕಾರಣಗಳೇನು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ | ಅನುದಾನಕ್ತಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಅನುದಾಸ 
ನೀಡುವುದು) ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಕಣ 145 ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಪಿ 2೦೭೦ 


A ಖ್‌ 
(ಗೋಪಿಂದ ಎಲ ಕಾ ಅಕ) 

ಉಪೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿಪರು 


um OF 78) 


ಸಂಖೆ: ಲೋಇ 70 ಸಿಎನ್‌ಹೆಚ್‌ 2020 (ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.03.2020. 


ಇಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು 5 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 

ವಿಕಾ; 


ಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 


ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯ ೈರಾದ ಶ್ರೀ ದೇವೇಗೌಡ ಜಿ.ಟಿ. 
(ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರ ಶ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ 781 ಕ್ಕ ಉತ್ತರ 
ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 

ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ್ರಶಾವಿಸ/15ನೇ ವಿಸ/6ಅ/ಪ್ರ.ಸಂ.781/2020, ದಿನಾಂಕ: 
03.03.2020. 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ 
ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರಿ kl ದೇವೇಗೌಡ ಜಿ.ಟಿ. (ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 781 H 
ಉತ್ತರದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 
ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ-2) 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


| ಸದಸ್ಯರೆ ಹೆಸರು 1} 
|ಕಾತಸುವ'ದನಾರಕ ನನ ps 16.03.2020. ರ | 
| ಈತ್ತನಸುವ ಸಚಿವರು" i 7 ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ಶೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು 
| RW | | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ | 
[EN ಷ್ನ್‌” ಉತ್ತರ 
ಅ) ಮೃಷಾತ-ಚರಗಳೂರು" ಹಷ್ಟೀಂಸ ್‌ ಗತೂರು-ಮೃಸೂರು ದಜ್ಯ ಹದ್ಗ್ಧಾರಯನ್ನು 
| ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ 2014ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಯಾನ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; 275 ಆಗಿ ೯ಲ್ದರ್ಜಿಗೇರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು 


| ದಿಸಾಂಕ: 05.05.2019 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
| ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

| | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃ! ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು 
| ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2 ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌ಗಳಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು. | 
ದಿ.28-02-2018ರಂದು ಮೆ.ದಿಲೀಷ್‌ ಬಿಲ್ಲ್‌ಕಾನ್‌ ರವರಿಗೆ 


ಅವಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ನಷುಗರಯನ್ನು ಪಾರ್ಣಗಳಿಸಲು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಷಾರ್ಣಗೂಳಿಸಲು`ಹಾವುಡೇ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳೇನು; | ತೊಂದರೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 

ಸತ ಇವಗಾರಿಯನ್ನು ಯಾವ 7 ್ಹಾಗನೂರು-ಮೃಸೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಈ ಗನ 
ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು? (ಐವರ | ಕತಿೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ: 

ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -1 


ನೀಡುವುದು) |. ಬೆಂಗಳೂರು-ನಿಡಗಟ್ಟ ವಿಭಾಗವನ್ನು 6 ಪಥದ 


ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಕಿ.ಮೀ.18:00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.74.20 ವರೆಗೆ- 
ಎನ್‌ಹೆಚ್‌-275 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ.ರೂ.3910.00 ಕೋಟಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 14.05.2019 
ದಿನಾಂಕ: 14.11.2021 ಕ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ಕಾಲಮಿತಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. 
ಸೇಜ್‌ -2 
| 1 ನಿಡಗೆಟ್ಟ-ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗವನ್ನು 6 ಪಥದ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ 
ಕಿ.ಮೀ.74.20 ರಿಂದ. ಕ.ಮೀ.135.304ವರೆಗೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ ರೂ.3378.50 ಕೋಟಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 10.12.2019 ನ 
ದಿನಾಂಕ:09.06.2022 ಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ಕಾಲಮಿತಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. 


ಹಲ 


ಟಬ 


if 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಣಇ 70 ಸಿಎನ್‌ಹೆಚ್‌ 2020 (ಇ) 
2 i 
a 
ಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಮಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಇ | 12 ವನಎಲೆಶಿ ೭0೦ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ. 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: |3 -೦3-2೦2೦. 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


. 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 1 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪರಿಷತ್ತು” 
ವಿಧಾನಸೌಧ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಎರಾನ್ಯರೇ. 


(ಯ್‌ 
ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಬ್ಗೆ/ಪರಿಹ್ಷತ್‌-ಸದ 
ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ: 40.. 
/ರುರುತನ್ನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1ಇ3%ನಿಯಮ- 
73/ 1ಗೆ.ಸೆ.ಸೂ-3ರ! ಕ್ಲೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


ಹೇಶೇಸೇಸೇಸೆೇ 


ಮೇಲ್ಲಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಮಾನ್ಯ ಎಧಾನೆ ಸಭೆ/ಹರಿತ್‌” ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಕೀ।ಕೀತತಿ ಪ್ರಿಯಾಂ. ಎಂ. ದೆ... ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ /ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ:! 237/ನಿಯಮ-73/ 1ಗ.ಸೆ.ಸೂ-3ರಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ ಬ... ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಸಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಯ ನಂಬುದೆಯ. 


(ಜೆ.ಸಿ. ಕೆಮಾರ್‌) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


ಹುಕ್ತೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 

ಉತ್ತರಿಸುವೆ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


3ರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 
1237 
ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ಎಂ. ಬರ್ಣೆ 
16.03.2೦2೦ 
: ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕೆಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು. 


ಕಸಂ ಫಕ್‌ 


ಉತ್ತರ 


ಅ) | ಹ೦ಜೋಳ' ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಪೋನಿಗಳ `ಸಮರ್ರ 
ಅಭವೈಧ್ಧಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ರೂ.3೦ ಕೋಟ | ದಿನಾಂಕ:೦6-೦೮-2೦1೨ ರಟ್ಟ ಚಿಂಚೋಳ ವಿಧಾನಸಭಾ 


ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರೂ.2೦ ಕೋಟ rE ಕ್ಷೇತ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ! ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 
ಹಿ: 


ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕಾರಣವೇನು? 
ಒದಗಿಸುವುದು) 


ಸರ್ಕಾರದ ಡೇಶ ಸಂ ಸಕಪ'21 ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಪಿ 2೦1೨, 


ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 
ರೂ.3೦.೦೦ ಕೋಟಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಮುಂದುವರೆದು, ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರು 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಟಲ್ಲಸಿರುವ ದಿನಾಂಕಃ31-10-2೦19 ರ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಂಚೋಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಣ್ಲನೆ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಹಾತಿ/ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 
ರೂ.10.೦೦ ಕೋಟಗಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಸಿ, ಕ್ರಿಯಾ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿದೇಶನ 


El 


ಸಕಇ 148 ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಪಿ ೩೦೭2೦ 


ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
py 


(ಬೋಪಿಂದ ಎಂ ೫ಕೆರಜೋಳ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮ್ರಂತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು 
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'ಫರಔದ 
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[ETT ETT 


‘pRcpueahepgens 
Rproggಾoನe ಉಂ  6೦ಕ-6೦-೪ಕಃಲ ಭಲಂಲpಣ೧ 
am Sunok % UH Om “of one ‘HPueEeapಾ 
popups  coropE tee au (veep 
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ನನನ್‌ ನನನ 


4) ಅದರಪ್ಪಯ, "Ernst & young LLP ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪತಿಯುಂದ 
ಡಾ:ಟಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸಂಏಧಾನ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು 
ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯನ್ನು ಸಟ್ಪಸಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಸದರಿ'ವರದಿಯಲ್ಲನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗೆಕು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ, 


* ಸದರಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಾದ ಥ್ಲನಿ ಮಾರ್ಗದಕಿ 
(Audio Guide), ವಾಸ್ತಏಕ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು (Realistic 
sculptures), Virtual Imaging ನಂತಹ ವಿವಿಧ 
ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು, ಸದರಿ: ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ (Themed 
Architecture) ಕುರಿತು ವರದ. 

* ಸದರಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಷೆ ಆಗಮಿಸುವ ಜನರು/ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಗೆ 
ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತೆ. ಡಾ: ಅ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ರವರ ಜೀವನ 
ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಘಟನಾವಆಗಳ ದ್ದೆ ಕಥನಾವಳಗಳ 
ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ, 

* ಸಂಪಿಭಾನದ ಇತಿಹಾಸ, . ರಚನೆ ಹಾಗೂ ". ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಯ 
ಸಂವಿಧಾನದ ಮಹಷ್ಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಥನಾವಳಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ 
ಕುರಿತು ವರದಿ. 

*. ಸದರಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲ Tactile ‘interaction 
(Touch, lift, play), 360° projection, Virtual 
imaging ನಂತಹ ವಿವಧ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
ವರದಿ. 

* ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, RFP ನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ 
ಯೋಜನೆಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿ೦ದ 
ಅಂತಾರಾಫೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಡ್ಡರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ 
ವರದಿ, 


* ಸಂವಿಧಾನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಣ್ಣ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಶ್ರಮಗಳನ್ನು/ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು 
ಅಂತಿಮಣೊಳಸಲು' ಪರಿಣಿತರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಜಸುವ ಕುರಿತು 
ವರದಿ. 
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[2 ಸ್ರ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ ಸಕಇ] 83 ಖಳನ 2೦೫೭ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ:]2 -೦3-2೦2೦. 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. \b # 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪಠಿಷತ್ತು. 
ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಎರಾಸ್ಯರೇ. 


ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಪ /ಹಕಿಡ್ಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ 
Oe EN EET E ಇವರ 
ಡುಕ್ನೆ ಧುಕುತಿನ/ಗುರುತೆಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ: ನ ?ನಿಯಮ- 
78/ /ಗೆ.ಸೆ.ಸೂ-3ರ! ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


ಸಸೇಸೇಶೇಸೇ 
ಮೇಲ್ಲಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಮಾಸ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಘಗಪವಿಷತ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಹೂಮ್‌ ಖ್ಲಿ.ಎ ke 
ಕಿ/ಪೀತತ.... ಸ.ನಿ. 9೦0 ಖ:ನ್‌ ವರ ಪಕ್ಕೆ ಡುಕುತಿನ/ಗುಡೆತೆಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ 


ಸಂಖ್ಯೆ]1/ನಿಯಮ-73/ /ಡ.ಸೆ.ಸೂ-3ರಣ್ಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ 1.02... ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಷಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿಡ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ. 


(ಕೆ.ಸಿ. ಕುಮಾರ್‌) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


1 
ಈ 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಿ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ.ಪ್ರಶ್ನೆ: 779 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್‌ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಎಸ್‌, 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 16-03-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವವರು -  ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 


ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು. 


ಪ್ರಶ್ನ ಉತ್ತರ 


ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್‌, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌, ಡಾ: ಬಾಬು ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌, ಡಾ: ಬಾಬು 


ಜಗಜೀವನ 'ರಾಂ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನಗಳಿಗೆ | ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಪತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನಗಳಿಗೆ 
ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ | ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಂದ 
ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಭವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ 


ನಿವೇಶನ ದೊರಕಿಸುವುದು ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು 


ನಿವೇಶ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ 
ಅನುಷ್ಟಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿ 
ಸರ್ಕಾರದ ಏಜೆನ್ಸಿ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯತೆ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ 
ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ 
ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಮನ್ನಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ 


ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, 


ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ 
ತೊಂದರೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 


ಬಂದಿದೆಯೇ 


(ಆ) 


ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ,| ಇತರೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ 


ಸಮನ್ವಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿವೇಶನ 
ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ 


ಹೋಬಳಿ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 
ಸದರಿ ಭವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತೆ ನಿವೇಶನವನ್ನು | ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 
ಒದಗಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ಭವನಗಳನ್ನು | ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಂಟಿ/ಉಪ 


ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು; | ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರು 
ಲ" ; ಕ್ರಿ 


(%) 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭವನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿವೇಶನ 


ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒದಗಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ 


ವಹಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸಕಇ 183 ಪಕವಿ 2020 4 \ 0 
ಹ್‌ 


(ಗೋವಿಂದ 5 ವಕನರಜೋಳ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿಷರು. 


3 
2 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಇ 1 ಇ ಖ೫ನಿ 2೦೬೭೦ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: | ಶ್ರ-೦3-2೦2೦. 


ಇವರಿಂದ 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: J 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ವ Y 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪಠಿಷತ್ತ 
ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಎರಾಸ್ಯರೇ. 


ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಧೆ/ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ) 
ಶಂ ಹತು ಅಿನಿು ಸಸಂ. ೫. ಇವರ 
ಮಕ್ಕೆ ದುಕುತಿನ/ಗುರುತಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ:13)/ನಿಯಮ- 
73] /ಗೆ.ಸೆ.ಸೂ-3ರ' ಕ್ಲೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಧ್ಳೆ 


ಶೇತೇ 


ಎ 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ Me ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪರಿಷತ್‌” ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಘರ್‌ 
ಶತಶಃ. ಹ). ಅನಿಸಿ ಪಸಂ" ಇವರ ಕ್ಸಿ ಕುರಾಸ/ಗುಕುತಿಲದ ಪಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ:98 ) /ನಿಯಮ-73/ 1ಗ.ಸೆ.ಸೂ-3ರಸಣ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ ..! $9. ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 


ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ. 


( 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


REE 
೧೯ 


2019-20; 


ತ್ತು 


pe 
ಮಃ 


ಯಲ್ಲಿ "2018-19ನೇ 


pS 
ಡ 


ಅನುದಾನ 
6.00 


24.00 


'ಮುವಾಯೆ 
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prs 
(% [ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಹೌಡು, 
ಜಾತಿ/ಪಂಗಡದಪರು- ಹೆಚ್ಚಾಗಿ] ನೆಲಮಂಗಲ" ಕೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ 
ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ | ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸ್ಟಾವನೆಗಳ ವಿವರ, 
ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳನ್ನು 
| ಗ್ರಾಮ/ಹೋಬಳಿ ಸ್ಥಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಶಿಮ/ಮೋಟಿಸ್ವ ಸ ಇತ್ತ 
ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ: (ರೂ. ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಗೋಪಿಂದಪುರ 20.00 
ಬೂದಿಹಾಳ್‌ 20.00 
75.00 
115,00 
ext ENN ಮ. ಹಮಾಲ ವ ಉಲ ತ ದ 
(ಈ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ | ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಮಾಜ ಕಲಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಎಲ್ಲಿ, 
P ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರಿಂದ ನಿವೇಶನ ದಾಖಲಾ. ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರುಪುಗಳೇನು? | 'ಅಖಾಂತರ ಜಿಲ್ಲ ರವರಿಂದ ನಿವೇಶನ ದಾಖಲಾತಿ py: M 
ಪುಸ್ಹಾವನೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳ 
(ಬವರ ನೀಡುವುದು) | ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು 
ಕಣ 178 ಪಕನಿ 2020 
ಉಪ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಇ ೦೦ ಮಹಲ ೭೧9 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ. 


ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ:13 -03-202೦. 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, 


ಬೆಂಗಳೊರು. 
ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. \b 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸ. 
ವಿಧಾನಸೌಧ. 
ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಎರಾನ್ಯರೇ. 


ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಇಟಿ /ಪರಿಷತ್‌ ಸದ 
ಕ್ರೀ/ಶ್ರೀತತ.. ನ್ಯಾ ನಸ. ಕ ನನ ಇವರ 
ಡುಕ್ಸೆ ; ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ೩೦15/ನಿಯೆಪು* 
ಇ8/1ಗ.ಸೆಸೂ-ಅ5ನ್ಥೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


ಸೇ 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ "ಭಿ /ಹರಿಷತ್‌- ಸದಸ್ಯರಾದ 
Ye 
ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ... ಜನದ... ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಕುಕುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ೩೦15 /ನೀಯಮ”73/ /ಡ.ಸೆ.ಸೂ-ಆ6ಕ್ಸೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ (೧2... ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಲಖುಗೆಯ. 


(ಕೆ. 'ಹಮಾರ್‌) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


ಚುಕ್ಣೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಪಂಖ್ಯೆ 
ಪದಸ್ಯರ ಹೆಪರು 

ಉತ್ಡಲಿಪುವ ಬಿನಾಂಶ 
ಉತ್ಸಲಿಪುವ ಪಚಿವರು 


2೦1೮ 

ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ಣ ಹೆಚ್‌.ಡಿ. 
16.03.2020 

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು 
ಪಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಜಚಿವರು 


@ 


ಸಂ ವಿಷಯ ಉತ್ತರ 
ಅ) | ಹಾಪನ ಜಲ್ಲೆ. ಹಾಪನ ತಾಲ್ಲೂಹು, 
ಶಾಂತಿದ್ರಾಮ ' ಹೋಬ ಮತ್ತು 
ದ್ರಾಮದಲ್ಲ ಡಾ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ದರ್‌ 
ವಪತಿ ಶಾಲೆಯು ಬಾಡಿದೆ ಕಣ್ಣಡದಳ್ಲ ಹೌದು 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶಾಲೆಗೆ 
ತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಷಾಗಿ 4 
ಎಕರೆ ಜಾಗ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆಯೆ«: 
| 
ಆ) | ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಡಾ. ಬ.ಆರ್‌. ಅ೦ಬೆಂಡ್ಸರ್‌ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ 
ಕಾಮದಾಲಿದಾಗಿ ವೆಂಡರ್‌ | ಪ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ನೆ ಹಾಪನ ಜಲ್ಲೆ. ಹಾಪನ 
ಕರೆಯಬಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು; | ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೊೀಬಆ ಮಡ್ತು 
ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾಲಿಯನ್ನು | ದ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ: 467 ರಲ್ಲ ೦3 ಎಕರೆ ೨ 
ಯಾವಾಗ' ಪ್ರಾರಂಭಸಲಾರುವುದು | ದುಂಬಿ ನಿವೆಂಪನವು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 


(ಪಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)? 


ಅನುದಾವದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನಾಧರಿಪಿ ಕಟ್ಟಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಶ್ರಮವಹಿಪಲಾದುವುದು. 


ಪಹಇ 10೦ ಮೊದೇಶಾ 2೦೭೦ 


_ 


(ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕರಹೊಂಟ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯುಮಂತ್ರಿಧರೆ'ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸೆಮಾಜಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಜವರು 


LAQ-773 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ; AGRI- ACT/43 12020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 13-03-2020 


ಇವರಿಂದ 
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, 


ಇವರಿಗೆ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್‌ ಬಿ 
(ನಂಜನಗೂಡು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಂ: 773 ಕ್ಕೆ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ek EE 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್‌.ಬಿ (ನಂಜನಗೂಡು) ರವರ 
ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಂ: 773 ಕ್ಕ ಉತ್ತರದ ಸಾಫ್ಟ್‌ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇ-ಮೇಲ್‌ ಐಡಿ: dsqb-kla- 
kar@nicinೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಸೂಕ್ತ 
ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, } A— 


(ವರಲಕ್ಷ್ಮಿಬಿ) 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ 
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ (ಯೋಜನೆ-ಎ) 


ಘಿ 


; [i 
ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


ಘತ್ಯಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ |773 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್‌ ಬಿ. (ಪ೦ಜನಗೂಡು) 
ಉತ್ತನಿಸುವದನಾಂಕ 16/03/2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಫೃಷಿ ಸಜಿವರು 

ಪ್ರ.ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ | ತರ | 


೨) [8ರ್ನಾನಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಇಷಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ 


ವತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಒಕ್ಕಣಿ] ವತಿಯಿಂದ 2008-09 ನೇ ಸಾಲಿವಿಂದ 2013-14ನೇ 
ಕಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ; ಸಾಲಿನ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 4436 ಸಂಖ್ಯೆಗ್ಗಳ ಒಕ್ಕಣೆ 


ಕಣಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2014-15ನೇ 
ಸಾಲಿನಿಂದ ಕೈಷಿ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಒಕ್ಕಣೆ 
ಕಣಗಳ ವಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಆ) [ರೈತರು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ರಿಂದ ಮಾರ್ಜ್‌ |. 
ರವರೆಗೆ ಒಕ್ಕಣಿ ಕಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 


ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ" 


ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ 


ಇ) |ಈ ರೀತಿ ಒಕ್ಕಣಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ 
ಅಲಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ 
ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು 
ಸರ್ಕರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಅನ್ನಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ 


ಈ) | ಇದಕ್ಕೆ 
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 


ಕ್ರಮಗಳೇನು?.(ವಿಪರ ನೀಡುವುದು) 


ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣಗಳಿಗೆ ಫರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಹು ಬೆಳೆ 
ಕೆಟಾವು ಯಂತ್ರ (Combined Harvester) ಮತ್ತು: 
ಬಹು ಬೆಳೆ. ಒಕ್ಕಣಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ಸು(Multi crop 
Thresher) ಸಹಾಯಧನದಡಿ ರೈತರಿಗೆ 
ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ 


ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ 


ಮುಂದುವರೆದು, ಸದರಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ 
ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ. ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೈತರಿಗೆ 
ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿದೆ. 


ಸಂಖ್ಯ: ತಇ/ತೈಇಸೆ/4312020°- 


C೫ 


[2 ನು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಇ 7೨. ಬೆಕವಿ 20 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ. 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: / 3-೦3-2೦೨೦. 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪಠಿಷತ್ತು” 
ವಿಧಾನಸೌಧ. 

ಬೆಂಗಳೂರು. 


AP 


ಎರಾಸ್ಯರೇ. 


ಗ್‌ 
ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ge ರಾದ 
ಶ್ರೀ/ಶೀಡುತ.... 3: ಪ್ಲುರ ಘಿ. ಇವರ 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಮಾನ್ಯ ಏಧಾಸೆ ಸಭೆ/ಪರಿಷತ್‌“ಸದಸ್ಯರಾದ 
Jerse 

ಕೀ/ಕ್ರೀಸುೂ. ಸೇಸೆ. ಖಾಡ್ರೊ............ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 

ಸಂಖ್ಯೆ:144| /ನಿಯದು-79/ /ಗಸೆಸೂ-3೦ಳ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ ..೧೧.. ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 


ತಮ್ಮ ನ್ರಂಖುಧೆಯ. 


(ಕೆ ಕುಮಾರ್‌) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


1 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ: 1991 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್‌ ಖಂಡ್ರೆ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 16-03-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವವರು -  ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು. 
ಕ್ರ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 1 


ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಮುದಾಯ 
ಭವನಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ; 
(ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು, ಭವನವಾರು ವಿವರ 
ಒದಗಿಸುವುದು) 


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ 
ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಟ್ಟು 48 ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳಿಗೆ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 11 


(%) 


ಈ ಸಮುದಾಯ ಭಪನಗಳಲ್ಲಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ 
ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳೆಷ್ಟು, (ಬವರ 
ಒದಗಿಸುವುದು) 

ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಶೇಕಡ 


30ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಬಾಕಿ 


ಭವನಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 37 ಭವನಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ತಾಲ್ಲೂಕುಪಾರು, 
ಭವನವಾರು ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ-1 ಮತ್ತು 2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುಪ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ 


ol 
(ಈ) 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು 


ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಜಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ವಿವರ 


ನೀಡುವುದು) 


ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಸಕಇ 175 ಪಕವಿ 2020 {| 4 
(TM i ಫ 


FA 
(ಗೋವಿಂದ್ರಪಂ. ಕಾರಜೋಳ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು. 


ಶ್ರೀ ಕಂಪ್ವರ್‌ ಬಂತ್ರೆ (ಭಾಲ್ಪ) ಮಾನ್ಯ 


ಬಂದರ್‌ ಅಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾದ ಸಮುದಾಯ 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ!೨ಅಳಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ ಸೆ 


ಭವನಗಳ ವಿವರ 


ಅಡುಗಡೆ 
ಕ್ರ.| ಮ ದ ಮಂಜೂರಾತಿ 
pa pie ತಾಲ್ಲೂಕು | ಮಂಜೂರಾದ ಸ್ಥಳ | ಘವನದ ವಿವರ ಜಾತಿ ಮಾಡಲಾದ| ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ 
ದ್‌ ಅನುದಾನ 
Wl 2 3s | 4 5 ನ್‌್‌ s— 
—— 
pe 
11 2016-7 | ಬೀದರ್‌ | ಆಆಯಂಬರ್‌ ಕ 1200 | 6೦0೦ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
|W — —d— ENT — 
2| 2016-7 | ಜೀದರ್‌ ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ § ಸ 12.00 6.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
8| 2016-17 ಜೀದರ್‌ ಅಲಯಾಖಾದ್‌ 
ll 
2016-17 ಜೀದರ್‌ ಗಾದಗಿ 


2೦16-17 


et 207-8 ಹಾವ್‌ ಸಮುಪಾಯ ಘವನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಟ್ಲ. | 
A ಮರಗಿ 
ಮಾರಯ್ಯ 
1| 201-19 | ಜೀದರ್‌ ಐಂಬಳಗಿ ದಯ 5.00 5.೦೦ | ಪ್ರಗತಿಯಳ್ಲದೆ 
ಭವನ 
ಒಟ್ಟು 245.00 | 50.00 


ಮಾಸ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್‌ ಖಂಡ್ರೆ (ಭಾಟ್ಕ) ರವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:!ಅ91ಕ್ಕ ಅನುಬಂಧ-3್ರಿ 


| ಗನ ನರ | [ಮಾವ ನೂತ್ತ| ನಂಗ ನನರ 
_ i ES: 

ಜಲ್ಲೆ-ಟಂದರ್‌: (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) 

Fl oo[ 12.೦೦1 ಪೂರ್ಣದಡೊಂಡಿದೆ 

2 12.00 12.0೦] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

3 12.00 12.0೦] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

4 12.0೦ 12.00] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

ಬೀದರ್‌ 

ರ 'ನೌಲಸಪುರ | 12.00 12.೦೦] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

6] ಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ 12.೦೦ 12.0೦] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

7 ಇಮಾಮಖಾದ್‌ಹಳ್ಳ 12.00 12:0೦] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

8 ಬಸಂತಪೂರೆ 12.೦೦ 12.00| aero | 

9 ನಾಗನಕೆರೆ 12.0೦೦ 3.75] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 

12.೦೦ 3.75]' ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪದೆ 

12.00 3.75 ಪ್ರಗತಯಣ್ಣಡೆ 

12.೦೦ 3.75] ಪ್ರಗತಿಯಲಣ್ಪದೆ 

2017-8 12.00 3.75] ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಣದೆ 

~~ ತ75]  ಪಗತಿಯಲ್ಲದೆ 


375 _ತಗತಯ್ದಣಡೆ 


ಪಗಾಯ್ಯಣಡೆ 


2ರ] 3.75) ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ 

ಔರದ(ಬ) 

EE 12.00 375 ಪೂಣಗೊಂಡಿಡ | 
24 12.0೦ 3.75 ಪ್ರಗತಿಯಣಲ್ಲದೆ 
25 12.0೦ 3.75] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪದೆ 
26 12.0೦ 3.75| ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
27 12.00 3.75] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 

ಪರದ(ಅ) i RE ಪಗತಿಯಜ್ಞ 
28 12.00 3.75} ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2೨ 12.00 3.75| ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪದೆ 
[ee 12.00 ತ.75] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪದೆ 
81 ಕರಂಜ.ಕೆ es 3.75) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2017-18 

[c= ಸೇಡೋಳ 12.00 3.75| ಪ್ರಗತಿಯಭ್ಲದೆ 
33 ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳಆ 12.00 3.75] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪದೆ 
34 ಸೆ . k 

ಸುಲ್ತಾಸಾಬಾದ ವಾಡಿ 12. 0೦) 8.75 ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಣದೆ' 
3೮ ಕಜೀರಾಖಾದ ವಾಡಿ | 12.00 3.75] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪದೆ 
[cS 12.00 3.75] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪದೆ 
37 12.00 3.75) ಪ್ರಗತಿಯಲಣ್ಲದೆ 


ಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ iad pet ies Fe 
38 ಹಮನಬಾದ್‌ ಮುಸ್ತರಿ ತ: 12.00 3.75 ಪ್ರಗತಿಯ್ಲದೆ 
[c=] ಕೊಡಂಬಲ 12.0೦ 3.75] ಪ್ರಗತಿಯಟ್ಟದೆ 
| ಮಾಳೇಂಗಾವ್‌ ಹೋಬಆ 2017-8 | S0೦೦ 5620] ಪ್ರಗತಯೆಲ್ಪದೆ 
41 ಜನವಾಡ ಹೋಬ 2೦1-19 | 50.00 5೦.೦೦] ಪ್ರಗತಿಯಲಣ್ಲದೆ 
42 ನಿರ್ಣ ಹೋಬಳ 207-50] Soo 5೦.೦೦]  ಪ್ರಗತಿಯಲಣ್ಲದೆ 4] 
43 ಠಾಪಾಕುಶನೂರು ಹೋಬಳಆ 2017-21 | ಕಂ,೦೦ 5೦.0೦] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
2 [2 ಎಕವಾರ ಹೋಬ ರಾದ 2017-22] 5೦.೦೦ 25.೦೦] ಪ್ರಾರಂಭಸಖೇಕಾಗಿದೆ 
pre ಜಾದರ್‌ ಇಲ್ಲಾ ಕಾರದ ಕಾ 20-25 ನಾ ನನಾ! ಪ್ರಾರಂಭಸಪೇಕಾಗಿದೆ 
46 Seber Roni ನು 2017-24 |. S0.00 2೦:೦೦] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
47 |ಹುಮನಾಬಾಬ್‌  |3 ಗ್ರಾಮ 36.00 18:00 ಪ್ರಗಾಯಜ್ಞದ 
48 .|ಚೀದರ್‌. ದಕ್ಷಿಣ. '|2 ಗ್ರಾಮ 2018-19 | 2400 12.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
4೦[ಬಾಲ್ವ [8 ಗ್ರಾಮ 36.00 15.0೦]  ಪ್ರಗೆತಿಯೆಲ್ದದೆ 
ಒಟ್ಟು 1214.00 65೮.25] 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಇ| 3 ಹೆಹಿನಿ 2೦೮೧೦ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ. 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:|3 -೦3-2೦೦೦. 
ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ) 
ಬೆಂಗಳೂರು. ಸಿ 
% (4 
ಇವರಿಗೆ: A 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹ್‌ 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪರಿಷತ್ತು 
ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಎರಾಸ್ಯರೇ. 


ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಪತ ಸದಸ್ಯರಾದ 


ಶ್ರೀ/ಶೀಘುತಂ....ಹೌಿ.7 ಭಾ 
ಚುಕ್ಕೆ ; ಧುಕುತಿಸ/ಗುರುತಿನ್ಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲಸ4ನಿಯಮ- 
73/ 1ಗ.ಸೆ.ಸೂ-3ರ1 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಐದೆ 


ಹತತ 


ಮೇಲ್ಡಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಪರ: ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ/ಶೀಪಅ....... ಮೌ ಹೆಂಡ್ರ. ನಾಲ... ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಡುಕುತಿನ/ಗುರುತಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೇ: 94 ೮ /ನಿಯಮ-73/ /ಗ.ಸೆ.ಸೂ-5ಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ ....01. ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಸಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


ಜಔವದ್ಷಾಥ ಆದಿಜ ಜಂಗಿ ಟಟ ಇಂಂಂಂಣ ಔapqog 3೮ರ ಅಲ 
oa te pote cope peowropeng Rede ceo 
8a ceoehe ‘eroeoe ಔಣ "ಳಿ ನನಲ 30೦ಂ Seco 


ucpcmype 8G) 
ಇಣಂಭಲಂಂಣ ಐಂ ಭಣ 
poéoode  Seuapronsdoe 


‘me [eS ಔಂಧತ ape| (8 
Kopfecmupie 
‘pee Hopoecwe Ruroewee | ore) puecPaTppE peಬದ 
BREN PUKE Horse epei-aios Poa 1-90z | ee Hapsee © nae uufken 
Latrocu atte 90 Sroger FoB ety pee pppoe sucroau 39mg eos (Rn 
obecose “ocestkoe roe Hಫೇಲpಧನಯ ೦30 9 
thecp'o'e eoovsttos peroeces Arik 30a .'S 
tevg'c'e “poousokone Aoecer poeop sais Q3eay 
ences ‘“rocesikog paces spo 2H 93h 'O 
a-tbevr'e Ed proscee 300 0B 030 'ರ ರ 
thea e'e “Cpoau3ene 8೧ಣ 31 ಔಣ 03 } ್ಥ 
ನಾ [ ee ಎಎಔಂಾ 93೮೦p a ed) 
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ನನನ ನಾಡಾ 


ಕನ ಕಠತರಡ ಸ್ಥಗನಧ್ಧ ರ ನವ್ಯಾರ್ಥನನಮನನನ್ನಾ ಮಾನಾ ಮಾಹ 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಪದೆ, 
1. - ಸರ್ಕಾರಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ವಿಜಯನಗರ, ಮ್ಯಸೂರು 


ಬೌನ್‌ 
2. ಸರ್ಕಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ: ವಿ.ವಿ:ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು 


ಟೌನ್‌ 
8. ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯುಸಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, 'ಏ.ಪ. ಮೊಹಲ್ಲಾ, 


ಮೈಸೂರು ಟೌನ್‌. 


ಸಕಇ 178 ಪಕವಿ ೭೦೭೦ 
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(ಗೋವಿಂದ ೦.ಕಾರಯೋಳ) 
ಉಪ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು 
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ನಟೂಗಬ್ರ 


ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಇ 05 ಎಂವಿಎಸ್‌ 2020 


ಅವರಿಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ. 

ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು-560001. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ 
ಸಂಖ್ಯೆ 1002 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು. 


ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ /ವಿಧಾನಪರಿಷತ್‌ A 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ಮಾನ್ಯರೆ, 
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಉಲ್ಲೇಖ: 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ಏಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂ! 


ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


ಕ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಿಡ. 
ಬೆಂಗಳ್ಳೂ! : 13.03.2020. 
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ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ ರವರ 


ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಶಾವಿಸಗಿ5ನೇವಸ/6ಅ/ಪ್ರಸಂ1002೧920. 
ದಿನಾಂಕ:03.03.2020. 
ಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ 


ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1002ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 100 ಉತ್ತರದ 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ 


K 5p P 
(ಪಿ.ಎನ್‌. ಭಾಗ್ಯ) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಸೇವೆಗಳು-ಗ. 


ಎನಿ 
KN 


ಕನಾಣಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


(ಪಕ್ಕೆ ಇರರ ಕಕ ಸಹ್ಯ 102 
(ಸಡಸ್ಕರ ಷರ್‌ (ಶ್ರೀ ಾಷ್‌ನಮಾರ್‌ ಪಾಟೀ 
"ತತ್ತರಸವಾನರ ರಣಂ EN ನ 
ಈ ತ್ರರಸುವ ಸಚಿವರು `74ರದಾಯ ಸಚಿವರು \ 
31 ಪನ್ನೆ | ಉತ್ತರ \ 
12 ದರಗ ನತ್ಸತ ಡಕ ಪಾ ಸಹ ನಗ 1 ಪಾರಾ ಪತನ | ರ್‌ಪಕ್ಸನ 
ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ಯೆಗಳಿಮ್ರು ಈ ಪೈಕಿ STE TTS NEIL Ti 
| ಖಾಲಿಯಿರುವ ಹುದ್ದಗಳೆಷ್ಟು (ಪೃಂದವಾರು ಏವರ NR RN a ——— 
ನೀಡುವುದು): lo |2 15 |13 90 |0 1 14 |x 16 | 
L L IW i 
ಷ"ಹಡ್ಗಗಳು ಸರಹುಡಪುನರಂದ § CAE 
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ 
ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಿಗೆಬೆ ರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೌಕರರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸಿ, 
ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏಳಂಬಪಾಗದಂತೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ. ಕೆಲಸ 
ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ನ ನರದ ತ ನಗ್ನ ಸರಕರ ಕೃತೆ ರ್‌ ಪ್ಯಾಷನ್‌ ೮ ತಹಶ ರ್‌ ಡ್‌ ಹಕ್ಕ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು; ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕೆ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 
ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಅಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದು, ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ 
(ವಿವರ ನೀಡುಪುಡು)? ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. “ಇ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ(ಕರ್ನಾಟಕ 

ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ) ನೇರ ನಫೇಮಕಾತಿ/ಮುಂಬಡ್ತಿ 
ಮೂಲಕ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 


| 


| 
| 
\ 
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ಬಂದಲ್ಲಿ ಶೀಘಲಿಪಿಗಾರರು, ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು, ವಾಹನ 
ಹಾಗೂ "ಡಿ' ದರ್ಜೆ ಫೌಕರರನ್ನು ನೇರ 
ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಮಂಜೂರಾದ ಹುಣ್ಣಿಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯಾ ಸಕ್ಷಮ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಪಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ರಷ ಎಂವಿಎಸ್‌ 2020 


ಗ, 
ಧಾ 
ಅಶೋಕ) 


ಕಂಡಾಯ ಸಚಿವರು 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 1”ಎಲ್‌ಜಿಕ್ಕೂ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ. 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: elez| 2020 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, WA* ಫ್‌ 


ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಜಾ 16/3/ wt 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ. 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ವಷಯ; ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಿಲಲನಿಲದಂಹೆ-ಲಔಿರವರು 
ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುಡುತು/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 176. ಕ್ಕೆ 
ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ed 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಜೆ. ಮರಿಲದುಜೆ: ಆ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತು/ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಗಂ ಜ್‌ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತರದ 1೦೦. ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ 


ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 
¥ 
ತಮ್ಮ SG 
(A. ಬಲ್‌ y 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಭೂಮಂಜೂರಾತಿ-1 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


, ಶ್ರೀ ಮುನಿಯಪ್ಪ ವಿ. (ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ) 
: 16-03-2020 


ಕಂದಾಯ ಸಚೆವರು 


4 
| ನ | ಪಕ್ನೆ ಉತ್ತರ | 
ey IN ಪನ ಸನದಾಜಿ ಕಾಯ್ತ. 1564ರ | 
| | ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಲೇವಾರಿ | ಕಲಂ 94-ಸಿ ಮತ್ತು 94-ಸಿಸಿ ಆರ್ಜಿಗಳನ್ನು | 
| ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ; ಪುನಃ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸ್ಟೀಕರಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 31/03/2019ರವರೆಗೆ | 
| | ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಾರ್ವುವಿಕರಿಂದ | ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ | 
| ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ|ಸ್ಥೀಕರಿಸಲಾದ “ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ' ಸ್ಟೀಕರಿಸಲು 

ಬಂದಿದೆಯೇ; | ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂದು 
| ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು 
| ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು” ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. 

\ 
} “ಇಲ್ಲ. 

“31ನ್ನು ಸಾಪಕತವನ್ನು ನಸ್ಪಾಸರ ತ್ನ ಕಕ್ಕಂಸವುದೂ ಮ 

ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇಮ: \ 
(ಪ್ರ 'ದಗರಹುಕುಂ ಸವಾರರಿಗೆ ನಂ37ರಂತೆ' ಫಕನಕ CRT 
| | ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಈ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು 
| ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ 
\ | ಕಾರಣ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ 
\ | ಇಫಿದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ | | 
\ | ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 
73 ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ. ತರ್ಷಗಳನ್ನು ಸಸ ಈಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಾ ತಪ್ಪಾನಕಾಕಗಳಂದೆ 
| | ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಈ | ಪರದಿಯನ್ನು ಫಡೆದು. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 
| ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು (ವಿವರ | ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 

| ನೀಡುವುದು? | ನ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 44 ಎಲ್‌ಜಿಕ್ಕೂ 2020 (8) 


2 ಹ 
(ಆರ್‌.ಆಶೋಕೆ) 
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 


[3 Ws 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಇ! 6 ಹಿನ 2೦೪ಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯೆ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ. 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ:|3 03-2೦2೦. 


ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಾನಾ \b 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ. ಪರಿಷತ್ತ. 
ವಿಧಾನಸೌಧ. 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಎರಾನ್ಯರೇ. 


ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ಯ ಸಸ/ಡರಿಹತಾ ಸದ 
ಶ್ರೀ/ ಎ.ಮಾಾನಔ: 
ಶಕ್ಸೆ ದುಶುತಿಸ/ಗುರುತನ್ನದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ:100 |/ 
73/ 1ಗ.ಸೆ.ಸೂ-351 ಕೈ 


ಜೇಸೇಸೇಸೇ 


ಮ್‌ 
ಮೇಲ್ಲಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಎ 
ಕ್ರತ್ರೀಮಾ.ಯೊಸಿ.ಸಿಸಸಗಿಯಸ್ಟ.3 ಇವರ ಜುಕ್ಕೆ ಗುಕುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: 99 |/ನಿಯಮ-731/ /ದೆ.ಸೆ.ಸೂ-3ರನ್ನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ ...೧೧. ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಷಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇ ಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂ್ಲಭುಣೆಯ. 
(ಕೆ.ಸಿ. ಕುಮಾರ್‌) 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


VE 
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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ: 1001 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ಟಿ. 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 16-03-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವವರು :  ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು. 
ಕ್ರ. ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ 
ಸಂ. 
(ಅ) | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಸಭೆ! ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡಾ; ಬಾಬು | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಡಾ: ಬಾಬು 


ಜಗಜೀವನ್‌ ರಾಂ ಭವನ ಮತ್ತು ಡಾ:| ಜಗಜೀವನ್‌ ರಾಂ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 

ಬಿಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನದಲ್ಲಿ | ಶೂ.577.11 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು | ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು | ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ | ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ; ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 
ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು 
ಕೋರಿ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, 
ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್‌. 
ಅಂಬೇಡ್ಯರ್‌ ಭವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ರೂ.124.25 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಪಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, 
ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲನೇ ಕಂಶಿನ ಅನುದಾನ: 
ರೂ.87.12 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ರಪರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಡಾ; ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್‌ ರಾಂ ಭವನ ಮತ್ತು 
ಹಾ; ಬಿ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದಲ್ಲಿ 
ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. 


(ಆ) | ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅನುಡಾನೆ' ಮಂಜೂರು] ಡಾ: ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್‌ ರಾಂ ಭವನ ಮತ್ತು 

ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ] ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 

ಕ್ರಮಗಳೇನು (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)? ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ 
ಹಣಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಭವನದ ಪ್ರಗತಿಯ 
ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸ್ಟೀಕೃತಿಯಾದ 
ನಂತರ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ 
ಕ್ರಮಪಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಸಕಇ 176 ಪಕವಿ 2020 


(ಗೋವಿಂ್ಯಥ'ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ) 
ಉಪ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು. 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 1%) ಎಲ್‌ಜಿಕ್ಕೂ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 1302೦ 


ಅವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, 
¢ 
ಚೆಂಗಳೂರು. [6 S 


ಗ 16 / ¥ ) 21 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 
ಎನೆಗಿಂ ಸುರಿಂದಿಂದುವ್ರುಎಂ. ಐಟೆ ಎನೆ 
ವಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರ ರವರು 


ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತು/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಟದ ಕ್ಕೆ 
ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಸಸ 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ 
'ಥೌಣ್ರಜಿಗಿರ ನರಿರಿಂಲಲಿ ಮೋರಿ: ೨ಲೆ.ಜ್ಲನೆು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತು/ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ಲೆ 


ಸಂಖ್ಯೆ “ಸಂದ ಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತರದ ೦೦ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ 
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, ನ್ನ 
RCo 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಭೂಮಂಜೂರಾತಿ-1 


೫ 


(6; 


| ಸಾಗುವಳಿ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸ 


ಪ್ರಶ್ನ 5455 
:3ಶೀ ಫಟ ಪ್‌ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಿ ಎಲ್‌.ಎನ್‌. 
+ 16-03-2020 
: ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 
ಉತ್ತರೆ | 
} 
ನತರ 'ತ್ಲಾಹತ್‌ ನಡಸ ನ್ಸಯಾರವೆ' ಒಬ್ಬ ಹಾ 
ಇಹುಗಳೆಪು; | ಗುಂಡುತೋಪು ಮತ್ತು ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿರುವ ಗುಂಡುತೋಷುಗಳೆ | 
ಗುಂಡು | ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. 
ವಾರು ವಿವರ [37 ತಾಲ್ಲೂಕಿ lu ಇತ್ತನಕಹಾಡ "| 
ಸಂ. ಸಂಖ್ಯೆ | ಗುಂಡುತೋಪುಗಳೆ | 


7 ಕಾಪನಪಳ್ಳಿ A 


ಸ್ರ 


1] "| ದೊಡ್ಡಬಳ್ನನುರ 
| ಹೂಸಕೋಡ 
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ಸಡಲ ಸಷ ತೋಮೆಗಳನ್ನು 


ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು 


ಗು ನ್ಯ: ಬಂದಿದೆಯೇ: 


ಅ್ರಪಪಾಗ 
ಸರ್ಕಾರದ 


| ಬಂದಿಡೈ ಲ್ಲಿ. ಗಳನ್ನು ತರಪ್ರಗೊಳಸಮು | 'ಚನಗಳೊರು ಸಾಹಾಂತರ” "ಜನಾ" ನ್ಯಾತ್ರಿಹ” ಸಲ್ಕ 
: ಕೈಗೊಳಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ವಿವರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿಯಾದ ಗುಂಡುತೋಪುಗಳನ್ನು 
ನೇಡುವುದು) | ತರವುಗೊಳಿಸ ಸಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಈಗಾಗಲೇ 


| ಒತ್ತುವರಿಯಾದ 179 ಗುಂಡುತೊ 


ಅಮುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.. 1 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 41 ಎಲ್‌ಜಿಕ್ಕೂ 2020 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ : 
ನಾಾಸುಾ 


ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇಖಿಇ ವಿಸೆವಿಲೆಖ ೨೦ 


ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ, . 
ಬೆಂಗಳೊರು. 


fy 


ಷೇಲವಿಡ ವಿಷಯಕ್ತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾಸ್ಯ ವಿಧಾನ ಸ 


[3 ನ 3 


ಸಂಖ್ಯೇಷತಕ್ಕೆ ಜಲಸಂಪನೂಲ ಇಲಾಖೆಯು ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರದ ಒಲ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಿ, 


ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕ ಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ನ ಸಭೆ 1 ಪಹಿಸತ್ತು, 


ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗಾಶುತಿದ 


[4 


i ಚುಕ್ಯೆಗುರುತಿ 
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್‌ ಗೌಡ 
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 17-03-2020 
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ನೂಲ ಸಚಿವರು 
3 | ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು | 
ಸಂ| ಪ್‌ H ಘು | 
ಸ್ಯಾ ನಾ ನಹವನಹಾರವ; EE ಸ್‌ 
ನಾಗಪುಂಗಲ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಹಾಗೂ! | 
| | ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಹೌಡು | 
| [ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ | 
| | ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; | 
ಕ ಹಗ ಈ ಹಾಯ 'ಈಗಗಡ್ಗತನಪ್ಸ್‌ ನರಾವ್‌ ಹಾಹಾ] 
ಯಾನ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; ಈ ಯೋಜನೆಗೆ | ಕಾಪುಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ | 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; | ಕನ್ನಕ್ಷನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ 1 ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
| ಮೊದಲನೇ ಹಂತ - ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌ ಮತ್ತು ಏರು ಕೊಳವೆಯ 
ವಏಿನ್ಮಾಸ ಹಾಗೂ ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್‌ನ ನಾಲಾ ಪಥಕ್ಕೆ 
ದಿನಾಂಕ13-02-2020 ರಂದು ಅನುಪೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
| ಮೊದಲನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಭೂಸ್ಥಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ 
ರೆವಿನ್ಯೂ ಸರೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ 
ಹಂತದ ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್‌ನ ಎಂ.ಎಸ್‌ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು 
ಖರೀದಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
ಎರಡನೇ ಹಂತ - ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ ಮತ್ತು ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್‌ನ 
ಸಾಲಾ ಪಥದ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
ಇವುಗಳ ವಿನ್ಮಾಸಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ನತ ಹನಾನನಗಾಗ ವಷ್ಟು `ಇನುದಾನವನ್ನು 20520 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸದರ" ಯೋಜನೆಗೌ'ರೂ20 
ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ; | ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಾವೇರಿ ನೀರಾಪರಿ ನಿಗಮದ | 
ಗುತ್ತಿಗೆಬಾರರೊಂದಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಒಪ್ಪಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. | 
| ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು; | ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮೆ॥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಪ್ಸೃಕ್ಷನ್‌ | 
| ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೆ. ಲ್ಲಿ 1ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬಳ್ಳಾರಿ | 
} ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:16-10-2019 ರಂಡು ರೂ.207.36 ಕೋಟಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು | 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 24 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. | 
ಫಸಕ್ಯ್‌ದಾರಕಾನರಗ ಇನ್ನರವವಾಗವೃಪ್ತ|ಸತ್ತ್ರಗದಾನಕನರ್‌ ಇಷ್ಪಾರವಾಗಡ್ಯು ಪಾಕದ | 
| ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು  ಪ್ರಾರಂಭಿಸದಿರಲು | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. | 
| | ಕಾರಣವೇನು? WA 


ಸಂಖ್ಞೆ:ಜಸಂಅ 23 ಎನ್‌ಎಲ್‌ಎ 2020 


pa 
ಔಮೇಶ್‌ ಲ. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ) 
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಇ |05 ಮೌರಜೇರಾ 53 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ. 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 13 -೦3-2೦2೦. 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


ಬೆಂಗಳೂರು. 

y 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. y 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪರಿಷೆತ್ತು. 

ವಿಧಾನಸೌಧ. 

ಬೆಂಗಳೂರು. N 
ಎರಾನ್ಯರೇ, 


ಸ್‌ 
ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ಮಸಭೆ/ 


ಶ್ರೀ/ಶಿೀಮತ EE. 0. 
ಚುಕ್ಕೆ 'ುಕುತನ/ಗುರುಕಲ್ಲದ ಪ್ರ 


73/ /ಗ.ಸೆ.ಸೂ-ಅ51 ಕ್ಕೆ" ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಧ್ದೆ 


pd 


- ಸಂಬ್ಯೆ:155ರ /ನಿತುಮ-73/ /ಡ.ಸೆ.ಸೂ-ಆ೮ಗ್ಷೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ 20... ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಷಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಣಿಯ. 


(ತೆ. 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


ಚುಕ್ತೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪಸ್ನೆ ಪಂಖ್ಯೆ : 1238 


ಪದಸ್ಯರ ಹೆಪರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ವಿವಾಂಕ 
ಉತ್ತಲಿಪುವ ಪಜವರು 


: ಪ್ರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ಎಂುರ್ದೆ 

: 16.೦3.202೦ 

: ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು 
ಪಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಚಿವರು 


@ 


ಫಂ. ವಿಷಯ 


ಉತ್ತರ 


ಪ್ರಾರಂಭನಲಾಿದೆಯೆಣ 


ಅ) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು 
ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳೆ ಪ್ಪಂತ ಕಟ್ಟಡ 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಷೆ ಆಯವ್ಯಯದಳ್ಲ 4೦ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮದಾಲಿ 


ಆ) [ಹಾರಿದ್ದ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ 
ಕಾಮದಾರಿಗಕ ಪ್ರದಿ ಯಾವ 


ಹಂಡದಲ್ಲಿದೆ; (ಮಾಹಿತಿ 
ಒದಗಿಸುವುದು) 

ಇ) | ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭವಾದದಿದ್ದಳಿ, 
ಕಾರಣವೇನು? 


ಇದಕೆ 


೨೦18-1೨ನೇ ಪಾಅನಲ್ಲಿ ಕರ್ವಾಟಕ ವಾ! 
ಶಿಷ್ನಣ ಪಂಸ್ಥೆಕ ಪಂಫದ ವ್ಯಾಪ್ತಿದೆ ಬರುವ ಬಾಡಿದೆ 
ಶಟ್ಗಡದಲ್ಲ ಜಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 42 ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ವಪತಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಭಪಲು ಪಶಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಕಾಮದಾರಿದಳು ಏನಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲವೆ. 


ಪಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ 
ಬಾಡಿದೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹನುತ್ತಿರುವ 56 
ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಟಣ್ಣಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು 
ಪ್ರಮವಹಜಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುದಳಲ್ಲ 10 ಕಾಮದಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 36 ಕಾಮದಾರಲಿಗಳದೆ 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಭಪಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ೦8 ಕಾಮದಾರಿಗಳಗೆ 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. [o>] 
ಕಾಮದಾಲಿಗಳದೆ ಮರು ಬೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 


ಪಲಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖಾ ವತಿಲಂಖಂದ 
೨೦18-1೨ ನೇ ಸಾಅನಛಲ್ಲಿ 39 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ 
ಹಾಗೂ ಅಶ್ರಮ ಶಾಲೆಗಜದೆ ರೂ4೦ರ8 
ಕೋಟದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈದೊಳ್ಳಲು ಅಗಡ್ಯೆ 
ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾರಿದೆ. 


ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಮಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಪಕ 103 ಮೊದೇಶಾ 2೦೭೦ 


(ದೋವಿಂದ ಎಲಿ ಜೋಳ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಹೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಪಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಚವರು 


ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 


pS 2 3 T 4 7 € 
T ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ 'ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಲಯ-182 ನೆಲ ಮಹಡಿ ಭಾವಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಭೋಜಸಾಲಿಯ ನೆಲ ಮಶಡಿ. ಛಾವಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ೊತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಮಟೀಮರ ಗಂಜ ರ ವಸತಿ ಸೃಹ 1 82 ಮತ್ತ ಶಿಶ್ಷೀಣರ ವಸತಿ ಸೃಡಗಳೆ ನೆಲ 


ಮಹಡಿ ಛಾವಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 


2475.67 


- 
ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಿಡ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಟಲು-1 ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮಶ್ತುಭೋಜನಾಲಯ ನೆಲ 
ಮಹಡಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಂ ಫ್ಲಿಂತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸಗದಿಡೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ವಸತಿ ಗೃಹ; ಶಕಕರ ವಸತಿ ಗೈಹ 1೩2 ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕೇತರ 
ವಸತಿ ಗೃಪಗಳ ನೆಲ ಮಹಡಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ |ಶಿಡ್ಗಘಟ್ಟ [ನ೦ಡಪಾಪನಹಳ್ಳಿ (ಅಪ್ಪೆಗೌಡನಹಳ್ಳ) 


2475.57 


ಟಡಗಳ ಆಡಿಪಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ತಿ | ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ 
ತಾ ಬಿ.ಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಸತಿ ಶಾಲೆ(ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಆಡಿಪಾಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು. ಶಾ ಡೆ! 


3 | ಮಂಡ್ಯ ಕೆ.ಆರ್‌.ವೇಟೆ 2220.56 [ಫುಟಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ ಫ್ಲಿಂಶ್‌ 
[] .. ” 
ಶಶ) ಅಕ್ಕಹದ್ದಾು ಜೈನಹನ್ಳಿ ಕಮ ನಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವರಣ ಸೋಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಈ 
ಮಂಡ್ಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕಹ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಬೆಳಗೊಳ 2220.56 rc ಪ್ರಗಯನ್ಲಿದೆ. ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ 


ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯೆ! ಕಾಲಂ ಫ್ಲಿಂತ್‌ ವರೆಗೆ ಮುಗಿಗಿದೆ. 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ2 ಘುಟಿಂಗ್‌: ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು 
209218 ಭೋಜನಾಲಯ ಫ್ಲಿರಿತ್‌ ಮುಗಿಗಿದೆ. ಪ್ರಾಂಶುಪಕಲರ 'ವಸಶಿ ಗೃಹ ಮತ್ತು 
ಶಿಕ್ಷಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ-2 ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ವಸತಿ ಗೃಹ ಫುಟಿಂಗ್‌ ಮುಗಿದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ 
ವಸತಿ 'ಗೃ 1 ನೆಲ ಮಹಡಿ ಸುಖಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ 
'ಫಾಟಬೋರಳ (8. ಹಳ್ಳಿಖೇಡ) 


5 ಬೀದರ್‌ ಹುಮನಾಬಾದ್‌ 


'ಘುಟಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವರಣ ಗೋಡೆ ಅಡಿಪಾಯ 
2579.61 


ಕಾಮಗನರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
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we 


'  ಷೊಜೇವ/ಕಿರಾಚೆ ತಾಲೆಯ ಹೆಸರು 


ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 


~ 


ಕೆಲ್ಸುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕ ವಾಡಿ 
ಟೌನನಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲಾ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2116.52 


ತಳೆಪಾಯದ' ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕ ವಾಡಿ 
[ಟಾನನಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ 'ವಸತಿ ಶಾಲಾ 
ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2127.42 


ತಳಪಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿ "ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


— 

ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಮರ ಶಾಲ್ಲೂಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ 
ಟಾನಸಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲಾ 
ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2090.14 


ತಳಪಾಯದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


[ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾರ ತಾಲ್ಲೂಕ ವಾಡಿ 
ಚಾನನಲ್ಲಿ ಡಾಃ ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಸತಿ 
ಶಾಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ; 


ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗವಿಯ 
[ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ: ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪದವಿ 
ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇಗೇರಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಇತ್ತೊರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ (ಸೋಮತಾನಹಳ್ಳ) 


2179.73 


1203.04 


2129.17 


ತಳಪಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ತಳಖಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


[ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಸತಿ ಶಾಲಾ 


ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ 


2211.31 


ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದೆ ಕಾಮಗಂರಿಗಳು 


ಪ್ರಗಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


ಶ್ರೀಮಶಿ "ಇಂಧಿರಾ' ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, 
ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ 


2073.04 


ಕೂರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ 
ಶಾಲೆ "ವಕ್ಕಲೇರಿ 


2148.50 


ಕುರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


ಡಾ: ಬಿ:ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ 
ಶಾಲೆ ಅಕ್ಕೂರು 


2148.50 


ಮಣ್ಣು ಆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, 
'ಮಣಿಚೆಂಡೂರು 


2468.00 


ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
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[ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ 


ಶಿಕ್ಷಣ), ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ 
[ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, 


ಹಳ್ಳನ್ಟುಸೂರು 


ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪಸಶಿ ಶಾಲೆ 


3) p ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಜತ 
ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಜೇವ/ತಿರಾಚೆ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲ) ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
1 
ಶೀಮತಿ ಇಂಧಿರಾ ಗಾಂಧಿ. ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಕುರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, 
ಗೆ ಖ್‌ 
* ತುಮಕೂರು /ಕೊರಟಗೆ! [ಿನ್ನರಾಯನದುರ್ಗ 2468.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
1 
[ಜಾ॥ ಬಿ.ಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಸತಿ ಶಾಲೆ(ಸಹ ಕಟಡೆಗಳು ಸ 
ನೆಲ ಮಹಡಿಯ ಪ್ಲಿಂತ್‌ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು: ಪ್ರ ದೆ 
19 | ತುಮಕೂರು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಶಶ) ಅಂಧರ 2468.00 ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡ: ಫ್ಲಿಂತ್‌ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ: 
ಡಾ ಬಿ.ಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
20| ತುಮಕೂರು [ಗಬ್ಬ ತಾಲಿ ಚಂದ್ರಕೀಖುರಮರ, ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮ 3468.00 ಪ್ರಗತಯಳ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
mE l 
ಡಾಗಿ ಬಿ.ಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಸತಿ ಶಾಲೆ(ಸಹ 
fe ಕುರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
| ಮೈಸೂರು ಕ.ಆರ್‌,ನಗರೆ ಶಿಕ್ಷಣ) ಹೆಬ್ಬಾಳು, ಮಿರ್ಲೆ, ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ 2337.04 FA ಹ ಡುತನೆ, 
ಗಮ 2 
Bu Ft 
'ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಸತಿ ಶಾಲೆ (ಸಹ 'ಾರ್ಯಾಡೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
22) ಮೈಸೂರು ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ 2046.34 ಫ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತವೆ. 


2164.35 


ಅಡಿಪಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ 


ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


ರ 
ಹಾಸನ ಅರಕಲಗೂಡು pe 2283.22 
ph ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ 'ಹುರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಹಾಸನ: ಅಲೂಧು ಶಾಲೆ, ಕೆಂಚಮ್ಮನ ಹೊಸನೋಟಿ 2283.22 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತನೆ. 
F y 1 ಪಾ ಏಎರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ತ ನಂಡರಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾಗಳು 
21] ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ ದು 2283.22 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ. 
EE: 
ಕೂರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಸಾಮಗಾರಿಗಳು 
28 | ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಆನಬಾಳ 2283.22 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
T — 
ಬಿ.ಆರ್‌ ಶಿ ಸಹ 
29 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು |ಮೂಡಿಗರ Rel tk ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸತಿ ಶಾಲೀಸ ಖಾ ಿಷೇಶನದಲ್ಲಿರುವ' ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಸಿದ್ದ, ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. 
ಕ್ಷ 
iy ಕೋರ್ಯಾಬೇಶ ನೀಡಲಾಗಿ: ಕ ಹಂದ ಕಾಟುಗಾರಿಗಳು 
30| ಜಿಜಾಪುರ (ಇಂಡಿ [ಪೂರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಅಥರ್ಗ 2170.85 ಪನ ದ ಕಾಮಾ: | 
31 ಗದಗ ಗದಗ [was ಪಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಕುಂಡಿ 210139 ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಘುಟಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. | 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 


pl ಲ Fs ಮೊದೇವ/ರಾಚೆ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ವರ್ಗ |ಗತ್ತಸದಾರರ ಹಸರು [ನ್‌ ್ಯಲು ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿ 
/ ವಸ ಶಾಠಸಹ - 
ಡಾ ಬಿಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸತಿ (¢ ಶೀ ಈರಣ್ಣ 
ಯಾದಗಿರಿ ino ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರು್ತವೆ. 
32 ದಗಿರಿ |ಯಾದ ಕಂ), ಹಟ್ಟಿಕಣಿ ಮಮ್ಮಾಮರ 2477.00 ಪ್ರಾರಃ ಪೆಗ 
|W ಡಾ ಬಿ.ಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಸತಿ ಶಾಲ(ಸಹ ಶೀ ಈರಣ್ಣ ಕೊರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾರಂಭಕ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
y ¥ ಪ್ರಾ 
33 | ಯಾದಗಿರ [ಸುರಪುರ pabradsd ಪ.ಜಾತಿ kd 2477.00 ಪ್ರಗಯಲ್ಲಿುತ್ತದೆ. 
ಶ್ರೀ ಈರಣ್ಣ ಕೊರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
34] ಯಾದಗಿರಿ |ಕಹಪೂರ [ಶೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಡಂಗೇರಿ | ಪಜಾತಿ | ಶಕ 2477.00 ba ಜಳ 
Gs ರ್ಜ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ 
5] up [up et ನ ¥ Pe ಮ ಸ್ಟ ಪಜಾತಿ | ಕೆ. ಟಸವರಾಜ್‌ 2103.97 ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಫುಟಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
in dis 4 
36 ಕೊಪ್ಪಳ !ಕುಪ್ಪಗಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ತಾವರಗೆರೆ | ಪ.ಜಾತಿ | ಮೆ: ಸಿಗ್ಮಾ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್‌ 2111.80 ಅವರಣ ಗೋಡೆ ಫುಟಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, 
ಸ 1 — 
31| ಕೋಲಾರ [ಶೀನಿವಾಸಮರ i buona ಬಾಲಕಿಯರ; ವಸಿ | ನ್ಯ ನರ Ar PS ಪಾೆಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗಸಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. 
್ರಾ 
ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಮೆ: ಎಸ್‌.ಆರ್‌. 
38 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತೊರ: ಡೆಬಾವಿ ಪೆವರ್ಗ ನ್‌ಸ್ಪ್ಷನ್‌ ಕಂ. 2475.66 ಪ್ರಾರಂಭಿಕ: ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
[ಡಾಃ ಬಿ.ಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಸತಿ ಶಾಲೆ(ಸಹ ಮೆ! ಕೆಎಂವಿ 
39 | ತುಮಕೂರು [ಕೊರಟಗೆರೆ ಪುವರ್ಗ | ಪ್ರುರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ. 
ಶತಂ) ಕೊಳಾಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಲಿ 2468.00 
40| ಯಾದಗಿರಿ [ಸುರರುರ [ನೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಸುರಹರ ಪ.ವರ್ಗ | ಮೆ: ನಲಮನೆನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವ 
. ಸ್ಟ್‌ 2014.38 ತ್ತವೆ. 
4 | ರಾಯಚೂರು [ಸಿಂದನೂರು ನೊರ ನಾಲಾ ನಸ ಶಾಲೆ, ಸಿಂಧನೂರು. | ರ್ಣ plese 2169.59 ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವ. 
X ಯೆ: ಸಃ ಆರ್‌. 
[E ರಾಯಚೂರು [ಮಾನವಿ eel ನಟ್‌ ಜಂಭ ಬಾಲಕಿಯರ 'ಭಸಸಿ ಪುವರ್ಗ kn 2169.59 ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ: 
K- 
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ಇ 


ಇರ್ಫಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಗಳ ಸಂಘ, ಚೆಂಗಳೂರು 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ನಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ವಿವರ 


ಜೆಂಡರ್‌ 
¥ ಡದ | ವಿದಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂದಾಜು |ಅನುಮೋದಿ 
ke ಜಿಲ್ಲೆ 5, ಸಂ| ತಾಲ್ಲೂಕು ಎದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ವಿವರ ಕೆಟ್ಟು ನ ಸ ಮೊತ್ತರೂ. | ತ ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಚೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ 
kk s ಅಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
pl p} KEL El H F] F] Fl) FH 
ಗ ಪೂವ; ಕಾಲೇಜು ಬಾಲಕರ ಪಾದ ಲನ 
ಟಕ್ಳದುಗಳೂರು 1 lute | ಹನ Bong 4700 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಲಂ 
೫ ಹೆಚ್‌.ಸಿ ಕಳ್ಳ ಧಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಮಟನ್‌ ಪೂವ! ಕರ ವಿ! ರ್ಯಾದೇಶ' ಡಲಾಗಿದು 
೯ ಬಾಲ ದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಾದೆಲ ನೀಡಲಾಗಿದ'್ರ, 
ಚಿಕ ಮಗಳೂ ದ್‌ 297.00 ja 
ನಗ ಥು 2 [ಮೂಡಿಗೆರೆ ನಿಲಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ $14 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ: 
1 1550.29 ಹ ಯದ ಕೆಲಸ 
. ಪಾ ಲ: 
R ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಜಾಲಕಿಯರ ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲ ಯ ಚಕ್ಕದುಗಳೂ ತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಲಂ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಖಾಯದ ಳೆಲಸ 
pe 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು nef ಬೆ Byer ನ 297.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಲಂ 
3 RCE ಕ್ಞಾಡುಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
1 \ 1 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಹೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್‌ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹರಿತದ 
ಕಲಬುರಗಿ 5 ಜೀವರ್ಗಿ 100 40. 335.95. | ಎ 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಸೊನ್ನ 44996 ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಠ್‌ [ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
2 —— — ———— 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಫಾಲೇಜು ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಶೀ ಅನಿಲ್‌ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಪಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ 
ಕಲಬುರಗಿ 6 |ಜೀವರ್ಗಿ 00 447. 41 ಪ್ರ 
[ಜೀವರ್ಗಿ ಟೌನ್‌ 1 4140 36042 [ಸಾ ಪಾಂಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
| ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


ಅಂದಾಜು 


ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 


3 ಜಿಲ್ಲೆ (ಕ, ಸಂ| ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ವಿವರ ಕಟ್ಟಡದ | ಎದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆ | ಮಾತ್ರರೂ, | ತಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿಷರ 
ಸ್ರ § ಎವರ | ಸಂಖ್ಯೆ | ಗಳಲ್ಲಿ | ರೂ 
KY `-ಾ £4 4 
| ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಮೆ ಸಿಂಗಾಡೆ 
ಮೆಟಿಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಳಹಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಲಬುರಗಿ 7 | ಆಳಂದ ನಿಲಯ, ಆಳಂದ ಟೌನ್‌ G+l 75 280.00 198.69 ಕನ್‌ಸ್ವಕ್ಷನ್ಸ್‌ ಅಂಡ್‌ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಇನ್‌ ಪ್ರಾಸ್ಟಕ್ಟರ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ ] 
7 ಮೆ। ಸಿಂಗಾಡೆ | 
ಸಿ 
ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಚಾಲಕರ ಪಂತ್‌ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ 
[ಕಲಬುರಗಿ 8 ಕಲಬುರ್ಗಿ ke G42 150 597.50 422.00 | ಕನ್‌ಸ್ಪಕ್ಷನ್ಸ್‌ ಅಂಡ್‌ [೧ 
ವದ್ಭಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಟೌನ್‌ CAN ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
3 1 p ನ್‌ ಕಾಸ್ಟ್‌ ಸ 
ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ 
ಕಲಬುರಗಿ 9 ಕಲಬುರ್ಗಿ AS ನಂತರದ ಟೌ: ಬಾಲಕರ 150 553.80 569.17 ತ್ರೀ ಗಾ *:  |ಣಮಗಾರಿಗಳು 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಟೌನ್‌ ಪಾ! ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
ಂಜಭಿಕ ಹಂತದ 
wl ರಕ್‌ ನರದ ಪಾಲನ 65500 | sae | 3 ನೇಮತಟ್ಟಿ ಸ Ess 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಟೌನ್‌ ಪಾರಾ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


[os 


ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ 
Li ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟೌನ್‌ [ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
4 1784.98 | ಶೀ ಪಿ. ರವಿಶಂಕರ್‌ 
ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ 
ಚಿತ್ರದು; 2 ಚಿತ್ರ 0 .00 ಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ತ್ರದುರ್ಗ 12 |ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಚಿತ್ರಯರ್ಗ 15 620.0 ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಃ 
ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ 5 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 13 |ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಟೌನ್‌ 250 990.00 ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
-- 
[ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು 
ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ಡಿ” 'ಪಾರಂಭಿಕ ಹಂತಜ 
ದ್‌: ಸ್ರ 
ದಾವಣಗೆರೆ 14 'ವಣಗೆರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿನಗರ 250 990.00 ron 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


ಟೆಂಡರ್‌ 
R ಅಂದಾಜು |ಅನುಮೋದಿ 
(3 ಜಿಲ್ಲೆ ಕ್ರ, ಸಂ| ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿದ್ಮಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ವಿವರ ಕಟ್ಟಡದ ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೊತ್ತರೂ. | ತ ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ 
ಸಂ Ug ಇ ದ್ಯಾ ವಿವರ ಸಂಖೆ pd pe 
ಕ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
— 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ. ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ 'ಸಿ” ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ 
1) 620.00 
ದಾವಣಗೆರೆ 15 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಸರಸ್ಪತಿ ನಗರ G42 15 ಧಾಮಗಾರಿಗಳು 
[ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
(4 (B 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಲತದ' 
[ದಾವಣಗೆರೆ 16 ದಾವಣಗೆರೆ ಎದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ ಟೌನ್‌ G42 200 804.00 ಬುಗತಗಷು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ 
0 . 
[ದಾವಣಗೆರೆ 17 |ದಾವಣಗೆರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ ಟೌನ್‌ G+2 200 804.00 ಜಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
Bh 4947.53 |ಶೀ ವಿ.ಬಿ. ಪ್ರಸಾದ ರೆಡಿ 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ 
Fie 18 ಹೊನ್ನಿ [ದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಹೊನ್ಮಾಲಿ ಟೌನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
[ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
| ಕಾರರ್ಕಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ಟಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 'ಹಲತದ 
ವಃ ಡೆ ಪ; p K) 
ವಣೆ 19 [ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಗದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್‌ 2 ೫ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
—] 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು 
ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ 
'ವಣಗೆರೆ 20 |ಹೊ ತ 
ನ್‌ 0 [ಹೊನ್ನಾಳಿ [ದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಹಿರೇಗೋಣಿಗೆರೆ sa 37 ಭಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


[ 


ಟೆಂಡರ್‌ 
ಅಂದಾಜು |ಅನುಮೋದಿ 
3 ಜಲ್ಲೆ ತ, ಸಂ| ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ವಿವರ ಕಟ್ಟಿಡದ | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ | ವ್ಞೂತ್ತರೂ. | ತಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ 
ಸಂ Ns rr ೫ Ky ವಿವರ | ಸಂಖ್ಯೆ 3 3 3 
» ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 
| ಅಟ್ಲಿ 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ [ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ 
0 00 
ದಾವಣಗೆರೆ 21 ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಎದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್‌ 5 297. ಾಮಗಾರಿಗಳು 
[ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ 
[ತುಮಕೂರು 22 [ಪಾವಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಪಾವಗಡ ಟೌನ್‌ 150 514.00 oA 
[ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿ! 
ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ sre ii ನ jek 
ತುಮಕೂರು 23 |ಹಾವಗಡ ಕಾಲೇಜು: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಪಾವಗಡ 471.00 
ತಾನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
[ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಸರ್ಕರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು [ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ 
ತು: K 
ಸಕ 24 |ಪಾವಗಡ  1ನದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಪಾವಗಡ ಟೌನ್‌ I 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
[ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
ಮೆ॥ ಸಗ್ಕಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಸ್‌ ನಾ 
6 2871.82 ix ನಿ 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು. 
ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತಣ 
ತುಮಕೂರು 25 ವಗಡ . ವ 
ಕ Even ನಿಲಯ ಪಾವಗಡ ಟೌನ್‌ pe 629 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
[ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
ಕಾರ್ಯಾಡೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು 
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ 
[ತುಮಕೂರು 26 [ಪಾವಗಡ ಧು 
ಗು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಪಾವಗಡ ಟೌನ್‌ 2) pil ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
[ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಟೆಂಡರ್‌ 
ಅಂದಾಜು |ಅನುಮೋದಿ 
ಕ್ರ 
ವ ಜಿಲ್ಲೆ LS ಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿದ್ಧಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ವಿವರ ಕಟ್ಟಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆ ಮೊತ್ತರೂ. | ತ ಮೊತ್ತ ಗುತಿಗೆದಾರರು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ 
ಸಂ 4 3 je ಏವರ| ಸಂಖ್ಯೆ ಗ ಣ್‌. ಕ್‌. 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
r g ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹರಿತದೆ 
ತುಮಕೂರು 27 ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ನಲಯ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 50 358.00 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
— L AS 1 
ಏಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ 
8 ಚಿಕ ರ 
28 |ಟಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚೌನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
EO 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು 
ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ [ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ 
7 |ಚಳ್ಳಬಳ್ಳುರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚೌನ್‌ 1345.98 | ಶೀ ಜಿ.ರಮೇಶ್‌ [ಮಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
————— — 
ಗಾರ್ಯಾಡೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು 
ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತಣ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 30 ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರ್‌ ರ್‌ 
ಕೃಬಳ್ಳಾದು ಆವಲ್ಲಿ  ದದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಬಾಗೇಸಲ್ಲಿ ಟೌನ್‌ 4699 ಭಾಮಗಾರಿಗಳು 
| 'ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
T- + — J T- 
ಹ ಬಿಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸ್ಕಾರಕ : HG ei 
ಶಿವಮೊಗ್ಗೆ 31 [ಶಪಮೊಗ್ಗ ಕಾಲೇಜು ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಎನ್‌. 150 622.00 rt ಹತು 
ಟ. ರಸ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೌನ್‌ Rais 
5 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
d- SA 
RE 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ 
|ಮುಟಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾ ೯ ಮೆ॥'ಮೈಕಾನ್‌ ಪಾರಂಭಿಕ ಹಂ 
ಶಿವಮೊ 32 |ನೊರಬ ಟ್ರ ಘಿ ್ಪ ಸ 
ಕ ಗ ನಿಲಯ ಆನವಟ್ಟಿ ar2l 15 62540 | 1663.82 | ಸನಾಸ್ಟಕ್ಷನ್‌ ಲಿ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


ಅಂದಾಜು |ಅನುಮೋದಿ 


ಜಿಲ್ಲೆ 3, ಸಂ) ತಾಲ್ಲೂಕು ವದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ವವರ ಮೊತ್ತರೂ. | ತ ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
— — 

N ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 

ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ವೃತ್ತಿಪರ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ 33 ಲಬ ಎದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಸೊರಬ ಟೌನ್‌ ki ಧಾಮಗಾರಿಗಳು 

ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
J J— 


ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 


ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ 
[ಮೈಸೂರು 34 |ಹೆಚ್‌.ಡಿಸೋಟೆ ನಲಯ ಹೆಚ್‌.ಡಿಸೋ ಟೆ ಟ್‌ 411.00 ಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


841.66 ಶ್ರೀ ಜಿ. ಭೂಪತಿ 


EE 


ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು. 


SA 


ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ 
47100 
ಮೈಸೂರು 35 [ಹಸರು ನಲಯ ಜೋಗಾದಿ ಮೈಸೂರು ಟೌನ್‌) ಸ ಕಾದುಗಾರಿಗಳು 
i ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
1 ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ 
ಚಾಮರನಜನಗರ 36 ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
\ \ ಮೆ॥ ಪಲಮನೇನಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
ಕನ್‌ಸಕ್ಷನ್‌ ಕಂಪನಿ 
ನುರಾಬನಗರ [37 [ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ಹ ಆ ಗ ನಂತರ 
ಸ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಹನೂರು ತನೆ 
le 1 ಫ್‌ 


] ಟಿಂಡರ್‌ 
ಅಂದಾಜು [|ಅನುಮೋದಿ 


3 ಜಿಲ್ಲೆ ತ್ರ ಸಂ| ತಾಲ್ಲೂಕು ಎದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ವಿವರ ಕಟ್ಟಡದ | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆ | ಬ್ಹೂತ್ರರೂ. | ತಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿಜರ 
ಸಂ ಸು (2 £) ವಿವರ ಸಂಖೆ, 3 pe ps 
8 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 
ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್ಯಾಜೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಹೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹೆಂತದ 
00 425.00 
ಡು 38 ಮಡಿಕೇರಿ [ಲಯ ಮಡಿಕೇರಿ ಟೌನ್‌ I (5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
11 793.52 | ಶೀ ಎಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌ 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಸೋಮವಾರಪೇಟಮೆಟ್ಟಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ" ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ: ಹಂತದ 
ಕೊಡಗು 3, ನಿಲಯ ಕುಶಾಲನಗರ 109 425.90. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


Ul 


ಮೆಟ್ಟಕ್‌ ಹೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 40 ಮಂಗಳೂರು ನಿಲಯ ಕೂಡಿಯಾಲ್‌ ಬೈಲ್‌. ಪಿ.ವಿ.ಎಸ್‌. 
[ಮಂಗಳೂರು 


ಕರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಮೆ॥ ಎಸ್‌.ಕೆ.ಎಸ್‌. |ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


150 514.00 


i ೨72 | ದ ಲದ 
೯ ನೀಡಲಾಗಿ 
ಮುಟ್ರಿನ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ" ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ ea 
[ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 41 ಮಂಗಳೂರು [ನಿಲಯ ಕೂಡಿಯಾಲ್‌ ಬೈಲ್‌. ಪಿ.ವಿ.ಎಸ್‌. 100 471.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳು 
[ಮಂಗಳೂರು-3 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
— ml —l — 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು 
ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌: ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಗೌಡ ಬಿ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 'ಹಂತರ 
ವಿಜಯಪು! 4 200 . = kd 
13 ಥ್ರ 4. |ಂಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಇಂಡಿ ಟೌನ್‌ A 673.87 ಕಾರೇಕಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು 
ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ” ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಬಸಯ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತಕ 
ಗದಗ 43 [ಶಿರಹಟ್ಟಿ 5 . ಘೂ) ಧ್ಯ 
14 ಸಿ ನಿಲಯ ಲಕ್ಸೈಶ್ವರ 2 0 | 35840 | 31246 | ಖ್ವರ್ರಯ್ಯ ಜೀರೇಮಠ್‌ [ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


ಅಂದಾಜು [|ಅನುಮೋದಿ 


_ 
3 ಜಲ್ಲೆ ಕ್ರ ಸಂ) ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ವಿಷರ ಕಟ್ಟಡದ | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ | ನ್ಹೂತ್ತ್ರರೂ. | ತಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ 
ಸಂ ಇ pr ಇ p) ಸಂಖೆ, ಪಿ. pd 3 
* ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 
ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಭು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ಪಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ 
K ಮೈ. ವಡ್ಡರ್‌ | 
15 [ಹಾವೇರಿ 44 ಬ್ಯಾಡಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ 150 514.00 434.25 | ಶೀ ಎನ್‌.ವೈ.'ವಡ್ಡರ್‌ [ಮುಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ: ನಿಲಯ ಮೆ॥ ಸಿಗ್ಮಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ 
ಕ K ಚಣ 
16 ಕೊಳೆ 45. ಹಸಗ ತಾವರೆಗೆರಾ 10 AR 369.32 ಇಂಕ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಗೆತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ 
ಬೀದರ್‌ 46 |Boಾದ್‌ (6) a po ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ 150 514.00 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
ವರ್‌ ESR Ee 
ಬೀದರ್‌ 47 |ಔರಾಜ್‌ (ಬಿ) ಮೆ॥ ಸಿಂಗಾಡೆ ತಳಪಾಯದ ಕಾಮಗಾಲಿ 


1508.02 | ಕನ್‌ಸ್ಪಕ್ಷನ್ಸ್‌ ಅಂಡ್‌ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


[ 
ಇನ್‌ಫಾಸ್ಪಕ್ಸರ್‌ ಪ್ರೈ. ಲ. ಫ್ರಢಪಾಯದ 


ಮೆಟ್ರಿಕ್‌" ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ 


ಕಾಮಗಾಃ 
ಬೀದರ್‌ 48 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮುಚಳ೦ಬ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
| ಸ್ಸ 
ಮೆಟಿಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ [ತಳಪಾಯದ ಕಾಮಗಾ! 
ಬೀದ 49 ಬೀದರ್‌ pal . 
ದರ್‌ 9 & ಜನವಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಬೀಡರ್‌ 200 686.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾರ್ಯಾಜೇಶ. ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು 
ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಿತ 
ಯಾದಗಿರಿ 50 ಯಾದಗಿರಿ Bd . ದೆ 
R iM ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಯಾದಗಿರಿ ಟೌನ್‌ 104, 425-00 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
| [ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


Pages 


ಜೆಂಡರ್‌ - 
ಅಂದಾಜು |ಅನುಮೋದಿ 
3 ಜಲ್ಲೆ ಕ್ರ ಸಂ| ತಾಲ್ಲೂಕು ಎದಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ವಿವರ ಕಟ್ಟಡದ | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ | ಫ್ಞೂತ್ತರೂ. | ತಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ 
ಸಂ ಈ: * ಳಿ ವಿವರ | ಸಂಖ್ಯೆ ಅಕಗಳಲಿ ಸನ - 
Ky Kd ಸ್ಸ, 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
y 7 ! 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ 
620.00 
ಯಾದಗಿರಿ 51 ಯಾದಗಿರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಗುರುಮಿಶಕಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
18 + 1 1729.93 |ಶೀ ಎಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ 
ಹಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ 
(ಯಾನಗಿನಿ 52 |ಯಾದಗಿರಿ  ನದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಯಾದಗಿರಿ ಟೌನ್‌ ಕಂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
UU 
ೂರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು 
ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ 
ಯಾದಗಿರಿ 53 ಯಾದಗಿರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಅಡ್ಡೂರು 297.00 ಧಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


25997.30 


23248.20 


ಚೆಂಗಳೂರು 


ಧರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಸಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘ, 


ಅಯಗಳ ವಿವರ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 


ನಿ 
— 


ಚೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ 


ಮೆಟಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾ i 
2 ಬೆಳೆಗಾವಿ ಹುಕ್ಳೇರಿ i Be ವ ರ್ಥ G+2 50 358.00 333.81 ಅಹ್ಞಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ 
y ಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
——— T- “T: T- 
ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ತ 
3 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಲಯ 150 620.00 1 471.32 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ol. I— 


[oe 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ಎಂ ಬರ್ದೇ (ಅತ್ತಾಪುರ)ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಬ್ಯ!238ಕ್ಕ 


ಬಾನ್ಸ 
ಅನುಖಂಧ 


ಎದ್ಯಾಥಿನಿಲಯದ ಹೆಸರು ಫಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ \ 


ನ ಬಾಲಕರ ನವ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ 'ಮಾರಲದಿನ್ನಿ 
ಮಾಪ್ತಿ ಟೌನ್‌ 


ಮೆಟ್ರಕ್‌ ಪೂವ 


ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ 


ಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ 
ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಫಗರಿಮೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್‌ 


ತತಪಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಫ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
ಪುರು ಟಿಂಡರ್‌ 


ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ 'ಫಾಲಕಿಯರ ವಿ 
ಮೆಟ್ರಕ್‌ ಇನತರಡ ಬಾಲಕರ ಫವ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಚೆ 
ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನೆಂತರದ 'ಫಾಲಕಿಯರ ಫದ್ಯಾಥಿನಿಲಯ 'ಚಳ್ಳಕೆ 
ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ಫವ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಹಾಳಕಾಲ್ಕೂರು ಟೌನ್‌ 
ಧತಮ ಪಾಲೆ ಹೊಳಲ್ಲರೆ ಧವನು ಅತೆಕಳ್ಳ 
ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನೆಂತರದ 'ಭಾಲಕಯರೆ ನವ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ 'ಹೊಳಲ್ಲಿರೆ 
ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ಫವ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಾವಲು 
ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಭಾಲಕಯರ ಫವ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ 


ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತೋರೈಹಳ್ಳಿ ಮುರು. ಟೆಂಡರ್‌ 


ಮೆಟ್ರಕ್‌ ಹೊರ್ವೆ ಬಾಲಕರ ಏದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ 


“PuedneonE 


oes conus por poser poeon ea%cel ie 


geucges Bnycapey gap 3epoee 


‘PueapmbonEe 


gues foyenpaw pap Secpoes ಗ 


[= F "| 
| vHoBp couse pace ppeop [5 ಲೂ ಆಶೆಂ 9 
cl 
cE pages Bene oct kng Qacee Hoeop saBg]| 6 weve | [esl 
r - = 
[ Ecce paplboqw yee pea cHEnl er 
Ws 1 ous | # 
೭ಡ 


[ot 


poethow cocus9kae proecer poeop efi 


೨೫ ಗಾಲಧ'ಲ ರ ಉಂ೮೨3ರಿ%ಂ pee poeop afi 


೨ಬ್ಹಿಣ ಗಲ"ಲಣಣ ಉ೦೧೮೨೮೪%೦೮ ೧೪೦೪೧೭ ಐಂನಂನ ಎಂದ 


5 or coausgkus paee popon eR 


ಲಂ 
ce¥cee pomemoce voce 30s pees poeop sof 


so one couse ೧x08 Peo ಧೀ [_ 


sen cop onus pao ಉಂಟ 25] 


[73 


se UH voce 3k peroecer poeon a8] 08 
uc ocvsplkog pecee HHeoN 565) 


ಲಾಲಾ 


[o)3 


‘pBxoeuB geuses proemae 


empeog couse pvoecee popop eB] 


“Aueapmeonte 
Ger wgses Rpenpaw gap 3ecpoes 


L 


poedec3e 0೮3% proಫ೧ee Hoeop saಔಂe 


[ 


Aee eR ogee 


ome nvonust%ಂe 


ತು | | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ 
ie] 
32 |ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ರಾಯಚೂರು ಟೌನ್‌ 
74 ರಾಯಚೂರು 
| 33 [ಮೆಲ್ರಕ್‌ ಧಾ ಪಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ರಾಯಚೂರು 
ಬಳ್ಳಾರಿ 


Fe | ow | ನಾತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಕೊಟ್ಟೂರು 


ಸ ವಿಸ.ತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು 
ಆ ye) 
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. (ಡಿ.ಖಿ.ಆರ್‌) 


ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಪಾಎೀಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್‌ 
ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಪಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಹುಣಸೂರು ಬೌನ್‌ 
ಮೆಟ್ರಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಬಂಡಳ್ಳಿ 

ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಸಿಲಯ ಹಾನಗಲ್‌ 


iN 


ಕನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಕನಾಟಕ ಉಂ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಇ105 ನಮ್ನಶು 2೫೨೨ ಫನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ. 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ:1 ೩-೦3-2೦2೦. 
ರಿಂದ: / 6 ಇ 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ( € 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇಲಾಖೆ. ಬ A 
ಬೆಂಗಳೂರು. \ 
1 | [13 
PN 
ಇವರಿಗೆ: 1&3 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಮ 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಸ 
ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಎರಾನ್ಯರೇ. 


ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಫೆ ಪರಿಷತ್‌” ಸದನ್ಮುರಾದ {8 
ಮಾನ್ಸು ವಿಧಾನ ಡಂಶರು ಹಿತ. ಾಸಂನಿ ಇವರ 
ಮುಕಿ ಕುಕುತಿಸ/ಗುಕತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 4/ನಿಯಮ- 
73/ /ದ.ಸೆ.ಸೂ-3ರ1 ಕ್ಜೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


pe 
ಮೇಲ್ಲಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಫೆ. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಥಗತವಷತಾ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶಕತ: ಶನಿ ಸೊಹಿಸಿಸಿಡಿ ಸಾಸ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಮಿರುತಿಸ/ಗುಹತದ ಪಶ್ನೆ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ೨9 ಬ/ನಿಯಮ-73/ /ಣ.ಸೆ.ಸೂ-3ರಣ್ಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ 15ರ. ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ. 


1 ಕುಮಾರ್‌) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ”! 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇಲಾಖೆ. 


ಚುಕ್ನೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಪದಸ್ಯರ ಹೆಪರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಬವಿವಾಂಕ 
ಉತ್ತಂಪುವ ಪಜವರು 


೨೨೭ 

ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌. 
16.03.2020 

ಉಪ ಮು ೦ತ್ರಿಗಳು ಹಾದೂ 
ಲೋಜೋಪಯೋಗರಿ ಮತ್ತು 
ಪಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಜಿವರು 


ಪಂ 


ಏಷಯ 


ಉತ್ತರ 


ಅ) 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲನ ಪ್ರತಿ 
ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಂಬೇಡ್ದರ್‌. ಕಿಡ್ತೂರು ರಾಣಿ 
ಚನ್ನಮ್ಮ. ವಾಲ್ಕುಂರಿ, ಮೊರಾರ್ಜ 
ದೇಪಾಂಖ ವಸತಶಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲನ 
ಯಾವುದಾದರೂ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ 
ಪಸ್ಥಾನನೆ ಸರ್ಕಾರದ 
ಮುಂಬಿದೆಯೇಃ 


ಡಾಃಟ.ಅರ್‌. 


ಹೊಂಬಳ 3 


ಅ) 


ಇ) 


(ಜಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು); 


ಹಾಗಿದ್ದಣ್ಲ,  ಇದುವರೆದೆ ಎಷ್ಟು 
ಹೊಂಬಆದಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಪತಿ 
ನಿಲಯದಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಸಲಾಗಿದೆ 


ಹಾವ ಹೋಬ ಕೆಂದ್ರಗಳಲ್ಲ 
ಪ್ರಾರಂಭಫಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ 
ಅಂತಹ ಸ್ಥತಗಳಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಪಲು 
ಇರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಾರುವುವುಃ 


5 


ರಾಜ್ಯದಳ್ಲ 751 ಇನನಾಯ ಹೋಬಅಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. 
ಹೊಂಬಳ ಬಂದರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವನಪತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಂಸ್ಥೆಗಳ 
ಪಂಘಫದಿಂದ ಪ್ರಪ್ಲುತ 24 ವಪತಿ ಶಾಲಾ/ಕಾಲೆೇಜುಗಳನ್ನು 
ಪಾರಂಭಸಲಾಗಿದೆ. ಪಲಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ 
ಜನಪಂಖ್ಯೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು 'ಆಂಯ 
ಬೇಡಿಕೆರಮುರುಣವಾ೧ ವಪತಿ ಶಾಲಾ/ಹಾಲೇಜುದಳನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಪಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ರಾಃ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಸುತ್ತಿರುವ ಜಲ್ಲಾವಾರು 
ವಸತಿ ಶಾಲಾ / ಕಾಲೇಜುಗಳ ಏವರ ಹಾದೂ ಹೊಪದಾಗಿ 
ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಪಲು ಕೋರಿ ಬಂದತಹ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದಳ 
ಏವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಈ) 


ಘಾನಾ 
ಡ.ಪಾಳ್ಯ 
ಯಾವುದೇ 
ಮೊರಾರ್ಜ್ಣ ವಸತಿ 


ನಾನನೂರು 
ನಗರದೆರೆ. 
ಹೊಬಳದಳಲ್ಲಿ 
ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌, 
ನಿಲಯಗಳು 
ಪರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಟೆ ಬಂವಿದೆಯೆಬ 


ಉ) 


ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ 
ಯಾವಾರ ವಸತಿ 
ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು)? 


ಈ  ಹೊಬಳಗಳಲ್ಲಿ 


ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯತೆ. ಪಲಿಶಿಷ್ಠ 


ಹೌನಟದನೂರು ಡಾಲ್ಲೂರಿನಳ್ಲಿ ನದರಡೆರೆ 'ಹೋಬಳದೆ 
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133 | ವೈಎನ್‌. ಹೊಸಕೋಟೆ f 
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139 ಹೊತ್ತಗೆಲಿ | 55 [ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಕೊತ್ತಗೆರೆ 
140 ಕಸಬಾ |_ 184 [ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ತುರುಷೆಕೆಕೆ ಹಿಂ.ವರ್ಗ 
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NN Ua | 
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167 ಮೇವರಹ್ಲ 220 "ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ದೇವರಹಳ್ಳಿ , ಪಪರ್ಗ 
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4 | 322 ನೊರಾರ್ಜ ದೇನಾ ನಾ ಇನ ಪಡ್ಯಾ [SF 
ಧಾವಿ S| ರ ಕನಾ ನಾಕಾ ಪಾ 
10 | ಮಾಯಕೊಂಡ 224 [ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಮಾಯಕೊಂದ(ಪ್ರಸಭಾನಿತ ರ 
171 ಅರಸೀಕೆರೆ 225 ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ (ಕೆನ್ನನಾಯಕನಜಳ್ಳಿ) ಪುವಗ್ಗ 
72 ನ 226 [ಅ.ಬಿ.ವಾ.ವಕಾಲೆ ಪರವ್ಪನಷ್ನ್‌ ಪ.ಜಾತಿ 
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229 " ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ 'ಶಾಲೆ, ನಿಚ್ಚದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ 
9] ದಾವಣಗೆರ 14 ಕಸದಾ 
| 230 [ಸತ್ತರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ (ಮಾಚೀಷಳ್ಳ) 
175 ಕಸಬಾ 231 ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ 
ಹರಿಹರ A ಮಕೆಎನನಿಮ | 252 ನೊರಾರ್ಜ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಠಾಲೆ, ನಂದಿಗುವ 
೫ | 235 "[ನೊರಾರ್ಜ ರೆಸಾಯ ವ ಎತ ರನ 
177 ಬಿಳಿಚೋಡು | 34 ನೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ`ಫಾಲೆ ಜಗಳೂರು (ಬಿಳಿಚೋಡು) , 
| 335 [ನೊರಾರ್ಜ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ`ಾಲೆ, ಬಿದಿರಕರೆ ವಗಳೂರು ಪ.ಜಾತಿ 
ಜಗಳೂರು 178 ಕಸಬಾ | 236 |ಣಾ। ಬಿಆರ್‌ ಅಂಪಾಡ್ಕರ್‌ ನಾಕ ಸವ ಷಾವಾ I 
| 27 [ತರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಜಗಳೂರು ಉದ್ದಗವು ಪ,ವರ್ಗ 
9 | ಸೊಳ್ಳೆ | 28 [ತರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಸೊಕ್ಕೆ ಪುವರ್ಗ 
ito ಸ | 33 | 'ಅ.ಬಿ.ವಾ.ವ.ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಹಿಂ.ವರ್ಗ: 
ಸಬಾ 
| 240 [ತರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಕಡದಕಟ್ಟಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಪ.ಜಾತಿ 
181 ಬೆಳಗುತ್ತಿ 241 [ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಠಾಠ ಹೊನ್ನಾಳಿ (ಮದನಬಾವಿ) ಹಿಂ.ವರ್ಗ 
ಹೊನ್ಬಳ 
ಇ 182 ಗೋವಿನಶೋವಿ 242 [ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಕಾಲೆ, ಅರಭಘಣ್ಟ ಪಜಾತ | 
183 ನ್ಯಾಮತ್ತಿ | 2 [ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಪಸತಿ ಶಾಲೆ, ನ್ಯಾಮತ್ತಿ ಪುವರ್ಗ 
— 
184 ಚೀಲೂರು 244 ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಚೀಲೂರು ಪ.ಜಾತಿ 
| CEC f ಅ: Ke 
p ನ 245 (ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಎಸ್‌.ಹೆನಸಫೋಟಿ ಪ.ಜಾತಿ | 
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pd ಜಿಲೆ ತಾಲ್ಯೂಜು ಕ್ರಸಂ ಸ ವರ್ಗ 
ಘಾಸೂಡ 5 ಗ | 29 ತೂರು ರಾಣ ಮ್ಮ ವಡ ವರ್‌ ಪಾರ ವಾ್‌ 
303 ನಗ 270 |ಣಾ ಬರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಾತ ವಾಡ ಫಾ 
204 'ಗಾವಡಗರೆ 271 $ತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಠೆ ಗಾವಡಗನ Nees 
272 |ಕಿತ್ತರು ರಾಣಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿಸಾಲೆ ಅಬಲಾ ಪ.ಜಾತಿ 
2 ನರಾ 273 ek: ಸಾ pe ಶಾಲೆ ನಾನಾ (ಕಗ್ಗುಂಡಿ) ಪೊವರ್ಗ 
ಸಿರಿಂಾಸ್ಯಂ 206 ರಾವರದೊರು [ಡಾಃ ಬಿ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಸ ಸಾತ, 'ನಾವಾಧೂರ —T ಷಜಾತ | 
207 ಅರನಜಳ್ಳಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತ ತಾರೆ, ವ್ಯಾಕವ್ನ ಪಾತಿ | 
— —T— ea ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ'ವಸ3ಾಲ್‌ ಸಾಸತಷಾತ್ಗವಾಗ ವ) ಪಾತಿ 
ಸೋಸಲೆ: 
[35 ಬನ್ನಾದ ನೊರಾರ್ಜಿ ದೆಣಾಡ ಪಾತ ಪಸ ರ್ಯ] 
ಟಿನರೋಹಲ 210 ತಲಕಾಡು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ತಲಕಾಡು ಪ,ವರ್ಗ: 
211 ಕಸಬಾ | 27 [ತಾರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ`ಠಾಲೆ ಕೂಡ್ಡೊರು ಪ.ಜಾತಿ 
212 ಮೂಗೊರು | 30 [ನೊರಾರ್ಜ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾತೆ ಮೂಗೂರು ಪ.ಜಾತಿ 
28 | ರೇನಾ ನಾರ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಕಾಮನಕೆರೆ 
| 282 [ನೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಜೋಡಿಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ (ಕಡೂರು) ಪ.ಜಾತಿ 
24 ಸಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ | 283 [ನೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಬೀರೂರು - ಜೋಡಿಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ 
ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಿಣ (ಯೋಡಿಹೋಚಿಹಳ್ಳ ಪ.ಜಾತಿ 
ಪಾಡ 25 ಕೆರಾಚೆವಶಾ ಕಡೂರು ಹಿಂವರ್ಗ 
» ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಕುಪ್ಪಾಳು ಹಿಂ.ವರ್ಗ 
EE 26 ಚೌಳಹಿರಿಯೊರು [ಡಾ ಬಿ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಸತಿ ಠಾತ, ಚಕ್ಕಳ ನ ಪ.ಜಾತಿ] 
217 ಸಿಂಗಟಗೆರೆ [ಡಾ। ಬಿ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ 'ಜಾಲಿತಿಯರ ವಸತಿ ತಾಲ, ಸಂಗವಗರ ಪಜಾ3 | 
28 ಪಂಚನಜಳ್ಲ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ | ಸಜಾತಿ 
೫5 | ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರ (ಎದರಪಳ್ಳ, ಹಾನೂರು ಪಜಾಶಿ 
ET | ಮೊರಾರ್ಜ ರಾನ್‌ ನಂ 
ಮೂಡಿಗೆರೆ 221 ಕಳಸಾ 'ಡಾ। ಬಿ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಕಳಸಾ ಪ.ಜಾತಿ 
py ಜನಾನ ನನ್ಯ ಪಾರಕ ಪಾತ ಅವರ್ನ], 
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pe ಜಿಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರಸಂ ಹೋಬಳಿ 
ge t dee 
5 246 ಮೇಣೂರು 321 |ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಂಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ 
—— 
247 ಉಪ್ರಿನರಿಗಡಿ ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ 
ಪುತ್ತೂಯ el ನ IM _} 
248 ಪುತ್ತೂರು — ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಕಾಲೆ, ಪುತ್ತೂರು ಹಾರ್‌ ಪ.ಜಾತಿ 
249 ಪಾಣ್‌ ಮಂಗಳೂದಿ 324 [ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತ ಫಾರ, ಪಾನ ನಾಂಗಳಾದ ಹಿಂ.ವರ್ಗ 
ಬಂಟ್ಲಾಳ Ue 
250 ಕಸಬಾ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿಾತೆ, ಬಂಟ್ನಾಳ (ವಗ್ಗ) ಹಿರಿ.ವರ್ಗ 
'ಸೂಳ್ಳ 251 ಪೆಂಜ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲ; ಸುಳ್ಳ (ಪಂಜ) ip 
EES) 
a 1 3] ದುದ್ದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸ್‌ ಕಾತ್‌ ದುದ್ದ ಪೆಜಾತಿ 
ಡಾ ಬಿ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಜ್ಯರ್‌' ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಪ.ಜಾತಿ 
253 ಶಂತಿಗ್ರಾಮ 
ಹಾಸನ | ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತ ಠಾಜ, ಮಸಳೆಹೊಸಳ್ಳಿ ಹಿ೦.ವೆರ್ಗ 
254 ಕಸಬಾ ಮೊರಾರ್ಜಿ -ಬೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಯಗಚಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಕಂದಲಿ 7] (8.ಇ) 
255 ಕಸಬಾ 
ಬೇಲೂದು 
ಕ ಗ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, 'ಬಿಕ್ಕೋಡು F 
Ee ನನ್ನ ಪಾ ಇತ್‌ ತವಾದ ಹ ಪ 
ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಹಗರಿ ಪ.ಜಾತಿ 
259 ಕಸಬಾ 336 [ಮೊರಾರ್ಜಿ ಬೇಸಾಯ ವಸ3'ಠಾಕೆ, ಗೂರಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಹಿಂ.ವರ್ಗ 
(NN 
260 ನುದ್ಲೇಹಳ್ಳಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಸಾತ್‌ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹಿಂ.ನರ್ಗ 
ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ 261 ಹಿರಿಸಾವೆ ಕಿತ್ತೊರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಹೆಗಿಡೆಹಳಿ ಪ.ಜಾತಿ 
ವಂಡಿಗನಹಳ್ಲ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತ ಸಾಕ ಂದಾಹ ಮಠ ಹಿಂ೦.ವರ್ಗ 
263 ತನಣಬೆಳಗೊಳ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಪ.ಜಾತಿ 
264 ರಾರ್ಜಿ ದಸರ ವಕ್‌ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ 
ಸರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಹು "ನಸ ಇಷ್ಟರವ್‌ ಔಂ.ಪರ್ಗ 
265 ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಡಾ ಬಿ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಪ ಮೈಸೂರು(ಗೋಹಳ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ 
ಹೊಳೆನಯೀಪರ ಸನೆಸ ತ ನ ೪ | 
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375 ಅಲಮೇಲ 504 .|ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಅಲಮೇಲ ಪ.ಜಾತಿ 
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5 ವೌಗಾಪ ಬಿಆರ್‌ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವನವನವ ಪ.ಜಾತಿ 
] ಪ.ಜಾತಿ? 


ಪ.ಜಾತಿ 


ರಾಯಚೂರು 560 
ಚೂರು' ಸಂಗನೋಡ) 
ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ `ವಸತ'ಠಾಷೆ; ದೇವದುರ್ಗ (ಮಸರುಕಲ್‌) 
ಕಿತ್ಲೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ`ಠಾಲೌ ದೌವವಾರ್ಗ (ಸಾಸುವೆ. ಗೆರೆ) 


| ms 
ಬ 
= ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಜ ವಸ್‌ ಪಕ್‌ಷನಹನ (ಗಬ್ಬೂರು) 


ದೇವದುರ್ಗ 564 ಅರಕೆರ | 78 [ೊರಾರ್ಜ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿಾಲಿ ಡವಷಗ್‌ (ಅಲ್ಕೋಡ) 
| 79 [ನಾನ್ಯಾವ ಕಾತ್ತಡಾಕ್ವ 


ಚಾಟಿ ಬಿ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಸತಿ ಶಾಲೆ 'ಗಲಗ 


ವರ್ಗ 
| 
[SE 

ಪ.ಜಾತಿ 

ಪ.ಜಾತಿ 
WERE 
SE 
| ವರ್ಗ] 


ಪ.ಜಾತಿ 


ಸಿಂಧನೂರು - 
Ki | | |_ 78 [is ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸನ 


777 ರ್ಜಿ ಸತಿ ಶಾಲೆ, } 
ಹ ಯ PR: | 777 [ಲ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಇಲೆ ಸಂದನಾರು ಸಪ 
| 778 [ೊರಾರ್ಜ ದೇಸಾಯಿ ವಸೌ ಸಾತ ಉಪಮಾ 


57 ಭಾದರ್ಲಿ | 79] ಕಿ.ರಾ.ಜೆ.ವ.ಶಾಲೆ ಭಾದರ್ಲಿ 


| 70 ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸ್‌ ಾಕ್‌ ಷನ 
| TT fds ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸಿ ತಾರ ತಡನಿವಾವ 


573 SNE] ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸ ಘ್‌ ದೇವರಭೂಪುರ 


574 ಮಸ್ಸಿ 


| a 
576 ಕಲ್ಲೂಜಿ 
577 'ಹಾಲಪುರ್‌ 


ಲಿಂಗಸಗೂರು 


poe SUCHE WINS ‘nee eur en sco SER ಪ 185 
ಇ ನಿಸಲ್ಲಾ "ದಂಡ 9೬ ಯಯ ಪಭಂಂ) 18 
pe ರಣ "೧ 6೫ ಯಣಂಂ tel pig ಮಾಲು 965 AB 
dees pucens ‘pee ue cmon cee ke] cis ಖunens 565 
uo (ಊಂ) ನಸಿಲಾ "ದಂ ಜಣ ಉಂಬುವ ೨೦! 78 
§ ; KN ಪಂಣನಿಐ v6s 
ಯ ಅಂಜನಿ "೧ ೯ಜಟ ೧೧ ಂೊಣಂಂಂಣ'ಣ ಲ] 
_ ಇಲಾದ ಉಲಧಿಟಿಂಯ ಧಂ ಧಜನಿ ಯಜಯುಲ ತನೀಂಲ] 018 ಭಲಟಂಯ £6¢ pe [3 
3a’ 0c ee “pe gue comp smecvs] 608 | 
dS operon ‘pee exe honor oes itn] gos | 
pes ato ‘pes exe coves mec] 108 | RY ಮ 
Ree ಲಂಣಜHOE ‘HR $F MN mee 908 ಜೂ [4 usqo 
pee yebpc “pea exes up geo ರ್‌ an 
EM SS SS AUCNCNS ORATE “NIR Fur rN ಪನು 
165 
06¢ 
685 
eRe “ಉಂ ೧೫ರ ಉಂ ೨೫೦೮೫] 66. ps 885 
ನಾ ಇದಾ ತ್‌ ನಿರಿಟಂಟ 
sewoy Bephs ‘pea eure thie peo Eee] sec eng 18° 
ಹೀಲಿ "೧ಂಡ ೫ ಉಂ ೨೫೦] (6 QUAI: 985 
QUaNa ‘pee gu ಉಂ 30 3 QUas S86 
೧ೀಯಔಲಣ « ದಂಡ ೪ಬ ಉಲ ೨ಿಜೀಲಂಗಾಂ ೧ v86 
ದೆರಾ ಧಣ ಇಹ ಉಂ ಗ ದಯ £8$ 
ಲಂ "ಉಂ ಜಣ ಲಿಣಂದ'ಎಣ'ಣ ೪ po 8 
೨ರ ಧಂ ಛಜಣ ಉಂಯುಧ ೨ಐೀಂಾ| ಪ6L ೨೮6 185 
ನಿಂಂರೂ "ದಂಡ 9ಜನಿ ಯಂ ೨ಬ 16. ಡೀಂರ 085 lai 
(own) Bere ‘pee gu oe eo Ee ದಿಂದಧಿ 61s 
ಅಜಲಣ "ಧಂ ಅಜನ ಉಂ ೨ಜಂಂಲ | . 684 [ದ gts 
pe pe pe = 
೨ಬ ಜಿ ೫೫ ಿಡುಲಥು oF ಶಲ J pi 


pa ಛೆ ಶಾಲ್ಲೂಜಿ ಕ್ರಸಂ ಹೋಬಳಿ 


ೂರಾರ್ಜಿ' ದೇಸಾಯಿ" ವಸತ ಸಾಲೆ; ಕರ್ಕಿಹಳ್ಳಿ 


J ರಾರ್ಜಿ ರೌನಾದ' ವಸರ ನಕ | Eರಷರ್ಣ 
819 [ಕಿತ್ತರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಕುಪ್ಪಗಿ` ತಾವರಗೇರಾ ಪವ 
598 ಕಸಬಾ [EX 
0 ; 
ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ನಿಡಶೇಷಿ (ಕುಷ್ಠಗಿ) ಪಜಾತಿ 
ಹಣಗಿ 599 ಹನುಮಸಾಗರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸ ಶಾಲೆ ಹನುಮಸಾಗರ 
() y 
600 ತಾವರೆಗೇರ 


ಣರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ'ಶಾಲೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ (ತಾವರಗೆರೆ) 
ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ' ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಹನುಮನಾಳ 


ರಾರ್ಜಿ ದಸಾ ನ ರ್‌ ನಾವ 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ ೦6 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಎಸ್‌ ೭೦೭೦ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 16.03.2೦2೦. 
ಇವರಿಂದ; 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, (4 ಹ 


ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ. (4 Ny 


ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ. 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಃ ಸ್ಯರಾದ ಡಾ।ಅಂಜಲಿ ಹೇಮಂತ್‌ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್‌ ಇವರ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 459 ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ, 
ತೇ 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಡಾ॥ಅಂಜಲಿ ಹೇಮಂತ್‌ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್‌ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 459ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು 
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಅದರ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಸಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 
rd 
ed [b ೨ 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ತಿ ಇಲಾಖೆ (ಭೂಸುಧಾರಣೆ) 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ" ಪ್ರನ್ಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


459 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಡಾ ಅಂಜಲಿ ಹೇಮಂತ್‌ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್‌ 
[ಖಾನಾಪುರ] 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 16.03.2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರು 
ER ಉತ್ತರ | 
[2 1 ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಡೇಕಗನಲ್ಲ 
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಹೌದು. 
ಸಂಖ್ಯೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಜನರು 
ಗ್ರಾಮಠಾಣಾದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೃಷಿ 
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ 
ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ 
ಆ) | ಬಂದಿದ್ದ ನಾನ ರವರ ಕಟ್ಟಡ/ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಕಮಗೊಳಸರ ರಾಷ್‌ 
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ | ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ 1964ರ ಕಲಂ ೫7ಎಎ ರನ್ನಯ ದಂಡ | 
ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು/ಮನೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡು ಕಲಂ 95(2)ರಡ ಭೂ ಪರಿಪರ್ತಿಸಿ 
ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ | ಸ್ಥೂಮ್ಬೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 


ಕ್ರಮಗಳೇನು? [ವಿವರ ನೀಡುವುದು] 


ಇ) 


ಹಾಗಿದ್ದ `ಪಸ್ತಾವತ `ವಾಸಸುವವಾ 


ನೆಲದೊಡೆಯ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ [ವವರ 
ನೀಡುವುದು] 


pe 


-| ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ. 1964ರ ಕಲಂ 94ಸಿ ಸಿ ಅಡಿ 3 ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ವಾಸಿಸುವವನ್ನ್‌ ನರದೊಡಯ ಪರನ ಮನವನ ಇತವುದ್ತ 


ಆದಾಗ್ಯೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಸಕ್ರಮೀಕರಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ 
ಕಾಯ್ದೆ, 1964ರ ಕಲಂ 94ಸಿ ರಡಿ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಸಕ್ತಮೀಕರಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ 


ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಇ 06 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಎಸ್‌ 2020 


ಸಜ 
ರ್‌ ಅತು 
pe ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು, 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂ: ಕಂಇ 39 ಎ೦ ಆರ್‌ ಆರ್‌ 2020 (ಇ-ಆಫೀಸ್‌) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಬನಾಂಕ:13.03.2020 
ಇಂದ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಭೂಮಿ ಮತು, ಯುಪಿ:ಒ.ಆರ್‌) 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ 
ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಇವರಿಗೆ W VY 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ; ೫ 
ಕರಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ: \b be 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಚಿಂಗಳೂರು. 
ಮಾನ್ಯರೆ, 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶೀ. ಮುನಿಯಪು.ವಿ ಇವರ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ777ಕೆ, ಉತರವನು ಒದಗಿಸುವ 


ಬಗ್ಗೆ. 
ಉಲ್ಲೇಖ: ಪ್ರಶಾವಿಸ/! 5ನೇ ವಿಸ/6ಅ/ಪು/ಸ೦.17712020. 
ಬನಾಂಕ:03.03.2020- 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ. ಮುನಿಯಪು.ಬಿ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ777ಕೆ, ಉತ.ರವನು ಸಿದೃಪಡಿಸಿ. 
ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕಾಗಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಲಗತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಉತರದ 
ಸಾಫ್ಟ್‌ ಪ್ರುತಿಯನು. ಇ-ಮೇಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಸಹ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ 


pS ಖಂತೆ 
ಇ ಹೀಮು೦ತರ 4 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪು) 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಭೂಮಿ ಮತು, ಯುಪಿ-ಒ.ಆರ್‌) 


Wp 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ 
ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ 
ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪುಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 777 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 16.03.2020 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಮುನಿಯಪ್ಪ. ಬಿ. 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 
TU | ಉತ್ತರ 
ಅ | ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಯ ಗಣಕ | 
\ 


ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ | 
ತೊಂದರೆಯಾಗುತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಸು ಕಛೇರಿಗಳ ಗಣಕ ಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಗಳ | 
ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ ಸರಿಯಾಗಿ | ಭೂಮಿ ಕೇಂದ್ರದ ಗಣಕ ಯಂತ್ರಗಳ | 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ | ನೆಟ್‌ವರ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮವೇನು; ಭೂಮಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು 
ರಾ ಹಾರ್ಡ್‌ಬೇರ್‌ | 
ಇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಗಣಕ | ಹೌದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಗಣಕ 


ಯಂತುಗಳಿಗೆ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಂತಗಳಿಗೆ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೆಳಿ; ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 


ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ವಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು KSWAN 
ನಿರ್ವಹಿಸುವವರು ಯಾರು; (ವಿವರ ನಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ನೀಡುವುದು ಬ 
ಶಿಡಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ನೇತು 
ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ 
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರಂ 57 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನಿ \ | 
ನೀಡಿ ವಾಪಸ್ಸು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ | ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತೆದೆ. | 
ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ \ 
ವೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು | 
\ 
| 


ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ | 
ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಉ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಕೃಮ-ಸಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫಾರಂ | ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಾ | 
\ 57 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ | ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವಾಸ್ತವಾಂಶದ | 
ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿಡೆಯೇ? (ವಿವರಣೆ |! ವರದಿಯನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿಯ್ದು, 
ನೀಡುವುದು? ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 


ಕಂಇ 39 ಎಂಆರ್‌ಆರ್‌ 2020 


ಹ 
ಹ್‌ 


ಕಂದಾಯ ಸಜಿವರು 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 29 ಡಬ್ಬೂ ಬಿಆರ್‌ 2020 


ಇವರಿಂದ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ, 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನ್ಲಾಂ 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ 
(ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 
1099 ಕೈ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


* 


ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ 
(ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:1099 ಕೆ ಉತ್ತರದ 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ 


ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


po 
(ಪಗದಿಈ ಕ 


ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ 
ಕೆಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕೋಶ) 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಜೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಸಲಖ್ಯೆ 


1099 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ಟಿ. 
(ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 16.03.2020 
ಟಂ ಪ್ರಶ್ನೆ | ತ್ತರ 
6 ಪ್ರುಶ್ನು ಉತ್ತ 
ಅ) |ಶಾಸಕರುಗಳ ಬಳಿ ನಿಯೋಜನೆ / ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ 
ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಕಳೆದ 
6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳವನ್ನು | ಹೌದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 
ನೀಡದೆ ಆಪ್ತ ಸಹಾಕರುಗಳಿಗೆ 
ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೆಣ; 
ಆಅ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ. ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಖಜಾನೆ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು | ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್‌ 
(ವಿವರವನ್ನು ನೀಡುವುದು)? ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ವಿಧಾನ ಸಭಾ 
ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರುಗಳಿಗೆ 
ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕ 
ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ 
ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 
ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ 
ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
| ನಿಯೋಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳ 
ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ಮಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ 
| ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ 
ವೇತನವನ್ನು ಖಜಾನೆ-2ನಲ್ಲಿ, 
ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಆಯಾ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 
ವೇತಸ ಪಾವತಿಸಲು. ಕುಮ 
ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಕಂಇ29 ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿಆರ್‌ 2020 


£4 ಘ್‌ 


ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 


ಸಂಖ್ಯೆ ಸಕಇ | ಜಂ ಈವ 29೨ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ. 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: !3 -೦3-2೦೭೦. 


ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: 44 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, | 0 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಹರಿಷತ್ತು 


ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಎರಾಸ್ಯರೇ, 
(ಸ್‌ 
ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕದಷ್ಯುಡ 


ಮಕ್ಕೆ ಗುಕುತಿಸ/ಗುರುತನ್ದದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:೩.೧53/ನಿಯಮ- 
8) /ದ.ಸೆ.ಸೂ-36*ಕ್ಸೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಣ್ಣ 


ಸೇಸೆ 


ಮೇಲ್ಲಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪರಿಷತ್‌ 
ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಸೂಪಾ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: 2೧೮3 /ನಿಯಮ-73/ /ದೆ.ಸೆ.ಸೂ-3ರಕ್ಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ .!022... ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ. 


(ಕೆ.ಪಿ. ರ್‌) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


1 


ಗ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ: 2053 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ ರಾಜೀಪ್‌ಪಿ. 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 16-03-2020 


ಉತ್ತರಿಸುವವರು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು 

ಕ್ರ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 

ಸಂ. 

(ಅ) | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಯಭಾಗ| ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ| ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಡಚಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 15 ಸ್ಥಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರು | ರೂ.220.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 


ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ: 
ಬಿ.ಆರ್‌, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸಮುದಾಯ 
ಭವನ ಹಾಗೂ ಡಾ: ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ 


ರಾಂ ಭವನ ಇತರೆ ಸಮುದಾಯ 
ಭವನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಸಮುದಾಯ 


ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಇರುವ 
ಮಾನದಂಡಗಳೇನು; (ಗ್ರಾಮವಾರು 
ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌/ಡಾ; ಬಾಬು 
ಜಗಜೀವನರಾಂ/ಇತರೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ, ಭಾಗಶಃ 
ಅನುದಾನ ರೂ.128.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿಷರಗಳನ್ನು 
ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 
ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೋಬಳಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ 
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವ 
ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ 1 ಡಾ: ಬಾಬು 
ಜಗಜೀವನರಾಂ! ಇತರೆ ಸಮುದಾಯ 
ಭವನಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು 
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಆದೇಶ 
ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಅನುದಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಡ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ 
ಮೂಲಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 
ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ 


ನೀಡುವುದು) 


(ಅ) | ಈ ಪೈಕಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ 


ಭವನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; (ಮಾಹಿತಿ 


(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲಿಿ 


ಕ್ರ, | ಭವನದ ವಿವರ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಸಂ] ಮೊತ್ತ 

1 ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಭವನ'] ರೂ.2000 

2 [ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ!ರೂ7506 
ಭವನ 

3 [ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ರೂ.200.00 
ಭವನ 

4 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಭವನ ರೂ.400.00 


ಷರತ್ತುಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ, 

1. ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು 
ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಭವನಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನ ದೊರೆತ 
ನಂತರ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ.ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

2. ನಿವೇಶನ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಭವನ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡಬಾರದ್ದು, 

3. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಡಚಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷತ್ರಕ್ಯಿ 
ಮಂಜೂರಾದ 15 ಭವನಗಳ ಪೈಕಿ 10 ಭವನಗಳ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 2 ಭವನಗಳ 
ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತೆ 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ - ಮಂಜೂರಾದ 3 
ಭವನಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು 
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಮುದಾಯ 


(ಇ) | ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ 
ಭವನಗಳಲ್ಲಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 


ನೀಡುವುದು) 


ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ವಿಷರ 


ಸಮುದಾಯ 


ತ್ವರಿತವಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರ 


ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ / ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ >] 
ಭವನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಅನುದಾನ: 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಸಕಣ-180:ಪಕವಿ 2020 


(ಗೋವಿಂದ ಎಂ; ಕೌರಜೋಳ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು. 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಕುಡಚ ವಿಧಾನಸಫಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:--ಎ೦೮ತಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಥ 
ಕಾ ಅಕ್ಷತ 


| 


4 ಮಂಜೂರಾದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಡುಗಡೆ 
ಸಂ ವರ್ಷ ಭವನದ ವಿವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಜೂರಾದ ಸ್ಥಳ ಮಂಜೂರಾದ ಮಾಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 
1 2013-14 ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ ಕುಡಚಿ ನಿಡಗುಂದಿ 10.00 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
2ರ | ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ ಕಡಪ ಇಳಗವಾನ ಐಡವಾನಿ ಮೊರಐ | 1೦೦೦ 'ರರ೦ ಪ್ರಗಾಯಣ್ಲದೆ. 
3 2013-14 ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ ಕುಡಚಿ 'ಕೋಳಗುಡ್ಡ ಬದಲಾಗಿ ಹಿಡಕಲ್‌ 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
4 2013-14 ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ವನ 10.00 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 1 
[2] 2೦13-14 ಅಂಬೇಡ್ನರ್‌ ಭವನ 10.00 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
6 | ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಛಪನ | 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
7 


2014-15 


ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವಸ 


12 | sos 


ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಘವನ 


13 soi-20 
1d 200-20 
5 | 20-26 


\ 


ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ / 
ಜಗಜೀವನರಾಂ / 
ಸಮುದಾಯ ಪನ 


ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಅಯ್ದೆ 
ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. 


V.S. ahh 


ಸಂಖ್ಯೆ; ಲೋಇ 26 ಸಿಕ್ಕೂಎನ್‌ 2020(%) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 


ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 13.03.2020 


ಇವರಿಂದ, 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು US 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 


ಎ lol 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ. ಬೆಂಗಳೂರು. 


ವಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ ಕೆ. (ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ) 
ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1444ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು. 


ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 'ಪ್ರಶಾವಿಸಗ5ನೇವಿಸ/6ಅ/ಪ್ರಸಂ.1444/2020 
:04.03.2020. 


Pe 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ 


ಮಹದೇವ ಕೆ. (ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1444ಕ್ಕೆ € ಉತ್ತರದ 100 


ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಉತ್ತರದ sol copy ಅನ್ನು qb-kla- 


kar@nic.in -ಮೇಲ್‌ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಮೇಲ್‌ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು 


ತಮ್ಮ ] ೦ಬುಗೆಯ, 


(ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮರ್ತುರ) 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳೆನಾಡು 
ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ-1). 


ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


73/3) ೫೦೨೫೦ 


1444 

€ ಮಹಡೇವ ಕೆ. (ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ) 
Ee 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 


ಕಮ ಪ್ರಕ್ನೆಗಳು 7 
| ಸಂಖ್ಯೆ | | 
ಅ) | ಪರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಕ್ಷತದಲ್ಲಿ ಮಳಿ ಮತ್ತ! "ಸರ್ಕಾರ 
| ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತಳ ಸೇತುವೆಗಳು | 
! ಹಾನಿಯಾಗಿರು ಸರ್ಕಾರದ | 
; ಗಮಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಗ : | 
ಆ) ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಿ 'ಇರಿಯಾವೆಟ್ಟಾ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಮಳಯ! 
ಸೇತುವೆಗಳು ಹಿ ರಸ್ಸೆಗಳು | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ | 
' ಯಾವುವು ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು). 760 ಕಿಮೀ  ಉಪ್ಪದ vd 


ಇ) ! ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಪಾನಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಗಳು 


| ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿ ತುವೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಲು ರೂ. 33. 93 
| ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು ಕ್ಷಗಳು "ಒನುದಾಪ ತಗಲಬಹುದೆಂದು i 
ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ | ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಸದರಿ 
| ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದುರೆಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ರೂ.544 02! | 


' ಈಿನುಡಾನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಘಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ.' | ಅಕ್ಷಗಳನ್ನು ವಿತ್ತ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
| ಕಾರಣವೇನು : ಅಮದಾನ ನೀಡುವ | | | ಎವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
| ಬನ್ನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವೇನು 2 | 


\ 


3 
| 
i 
| 
| 
\ 
| 
| 
| 
\ 
\ 


ಲೋ 26 ಸಿಕ್ಕೂಎನ್‌ 2020(°3) Ay 


(ಗೋವಿಂದ್ರ ಸ್‌ರಜೋಳ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಲ್ರ , ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು 
ನಜ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇಲಾಖೆ 


TRE circle G 
ಮಾಡವ ಧನಿಯಾ) ಇವರ ಪ್ರನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ 44 ಗ ಇಇತ್ತರಗಥು 


| ಮ ದ ಮಿಮಿ ಬಿರಿ 
KN ಪಡಿಯಾಪುಟ್ಟಿ ಮಳ 1 ಸೇ ಸಂಧಿಂ 1019-30 ಸೇ ಸಾಲಿನ ಅತಿವ್ಯತಿ ಹಗೂ ಸೆನೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಮ್ತು ಸೇನೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಾಮಗಾರಿಗಳ ನವರಗಳು 
ಅಲ್ದೂರು! ಹಾನಿಗೆ ನಿಳೇಣದ. | ಕಾಮಗುರಿ ಕಾಯೆಗಾರಿ 
f Re Me 'ಅರಿಟೂಬು ಭೊಪ್ಪೆ f p ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ಟ i 
ಸಟ ಉಪಮಭಾಗದೆ | ರಿಯ ವರ್ಗ | ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ತ್ವಯಾ ಬೆಸರು ಮುಖ್ಞು ಸರಳ ವಿವರ | ರಸ್ತೆಯ ಉತ 1 ಲಲ | ಸುಶಿಗೆನಾರರ "ಹೆಸರು. |ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಟುಡ 'ಪ್ರೂರ್ಣಗೊೊಳಿಸಲೇ] "ನ | ಉುಡುಗಾರಿಯ ಗ್ರಬ್ನಿಸ ಭಃ 
ಪಸನಂ (ಕಮೀಗೆಳಲ್ಲ) ಕ್ಷಗಳಲ್ಲು | -ಬಿನಾಂ | ದ ದಿನಂರಿಕ he 
| 
1 
SN | 
cc] | T [ಹಾಂಬರು ಕಲಸ 
1 | soos | boss | ಜಲಾಲ [080 ಹಮ ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುಸಯ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಲ್ಲಿ 0.60 26.00 ಪ್ರೀ ಯೋಗಿ | 5೧09 12/9/2009 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[ಅಂತ್ಯರಿಕ ರಿಬೇರಿ ಕೆಲಸ | j li 
A TN pd ಕ್‌ ಸ ನಿಷ Ke EE 8 ವ 
'ಪಿರಿಯಾನಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಹು ಆರ್‌.ಟಿ. 'ಶಸ್ತಿಯಿವಿದ ಎಂಬಿ. | 
PN p t ರಸ್ತೆ ( ಷಲಗನಹಳ್ಳಿಎ ಶಗಾಲ್‌- ಕೊನೆ ಲಸ್ಸಿ) ರಸ್ತೆಯಿ ಸಃ Ny R RE | § A 'ದಾಲಬು ಕಲಸ 
1 | ಪಿರಿಂಯಾದಣ | ಖಂಯಾಪಟ್ಟಣ | ಜಮುರ |) ಕಮೀ po ಸ ವಿಸೂಜ' ೦ನ 0b 10.53 ] | 10/25/2019 209 0.00 ್ರಗಸಿಯಲಿದೆ, 
ೈಕಾತ್ಯಲಿಕ ರಿಪೇರಿ ಕಲಸ { 
mde ನವ —— ಮಿ. ಸ 1 GE REE EN ET 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಡ್ಯ ಬೆಟ್ಟಿದಮುರ- 
3} | dbeoiye | Ao | ಹಮುರ [ಪಜಲ್‌ಬೇಟೆ ರಸ್ಸೆಂ ಸು 3೬00 ಕಮೀ ರಲ್ಲಿನ 3,00 5.00 ಕ್ರೀ. ಯೊಳಿಗಯ್‌ 10/25/2019 2/209 0.00 [ರತಸುಗಾದಿ ಮುಗಿಲದೆ, 


'ಸೇಮಭೆಯ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಯಲಿ೩ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ \ 


ಪಟ್ಟಣ ತಾಲುಕು ಪೂಸಾಚಪಳ್ಳ-ಚಿಕ್ಕನೆರಳೆ- | |] 


ಸ್ಟೆಯ ಸಃ 0.೧ ರಿಂದ 15.00 ಕಿಮ € ಆಯ್ದ | 4.00 {829 ಹ ; 10/25/2019 29/200 1645 ಉುಮುಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಆಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ 


| 3 | acosmsie | sng 


— nlc 


ತಾಲ್ಲೂಕು: ಹನುನಭಾಾವಲಳಂದ-| 
ಮೂರ್ಗ ಹುಣಸೇತಿಂಸ್ವಲು ಗಸ್ತಿಯೆ 200 | 
[490 ರಂದ 65? ಮೀ (ಆಯ್ದ fv 

ಚಸ್ಪಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಆಟಿಕಯಾಗಿರುಸ್ತದೆ 


_ 
| 

CREE CS ge + ಹ. —— A SSN ESR 
| 
| 


19/25/2019: 12/9/2019 00ರ ಕಮರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. [ 


ವಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಅನಲ್ಲೂರು: ಕಲ್ಟಯುಳವಸಡಿ-ಚನ್ನಂಗೆರ ಠಸ್ತ 
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ಹಿರುಬಲೆಪಳ್ಳಿ 
ನೀಲಗಿರಿ ಕಾವಲು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಣಇ 208 ಸೇಸಎ 2020(%) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನ್ರಾ್ರ 03.2020 

ಇಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ( 5 

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು W 

ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. 16 /3 ) 20೭ 
ಇವರಿಗೆ: 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ, 

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ವಿಷಯ: ಶ್ರೀ ಅಶ್ಲಿನ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ 
ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 2019ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ್ರಶಾವಿಸ/5ನೇವಿಸ/6ಅ/ಪ್ರಸಂ.2019/2020 ದಿನಾಂಕ: 
04.03.2020 


MEE 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖಿತ ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅಶ್ನಿನ್‌ಕುಮಾರ್‌.ಎಂ ಮಾನ್ಯ 
ಶಾಸಕರು, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:2019ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವಂತೆ 
ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ 
ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ 4 


213122 


(ಐ.ಎಸ್‌.ರುದ್ರಯ್ಯ) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು 
ಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸೇವೆಗಳು-ಎ) 


soso 


ಯಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲಃ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಜಟ ಣ್ಣ 


ತ್ರರಸುವ ದಿನಾಂಕ 16.03.2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಹಾಸ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಹಾಗೂ 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ) 

[335 ಕ್‌ zf ಇಸತ್ತಕ"' ನ್‌ 
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| | ಒಳ: ಉಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿ ಇರುವ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ವಿಭಾಗ-1 ಫೃಂಡದಿಂದ | 
| | ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ | | ಅರ್ಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
| ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರ ನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಪೃಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಗರೀಕ ಸೇವಾ | 

| ಮುಂದಿದೆಯೇ (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) | ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ನಿಯಮ 32ರಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ 
|} | | ಪಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. | 
[8 ಗದತ್ಲ ಹಾಡ ಹಾನರ್‌ ಮವ ಇರವಾ ಪದೋಷ್ಟತ "ಸಮತಿಯ ಸಹಾಯಕ | 


ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಜ್ಯೇಷ್ಠತೆ. ಮೀಸಲಾತಿ. ಇಲಾಖಾ | 


ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತೀರ್ಣತೆ ಮಾಹಿತಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ | 
ಇತ್ತೀಚಿನ 05 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ, 
ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಾಹಿತಿ, 


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ 
| ಪೈಂದದಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ 
| ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅದೇಶ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು 

ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ 


ಈ 


ಇರುವ 


TS) 
ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ 


ಪ್ರಪ್ರಾಪನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೆೇ; 


''ಹಗಿದ್ದತ್ಲ ಯಾವ" ಪಾನಡಂಡೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ 
ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 


| ನೀಡುವುದು)? 
| 


1 


ನರಾಪಾ ಸನಾಷ್ನತ ಸಮತ ರ್ಯಾಲಿ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಜ್ಯೇಷ್ಠತೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ 05 
ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಪರದಿ, ಇಲಾಖಾ 
ವಿಜಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ, ಅಧೀಕ್ಷಕ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ವೃಂದದಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ | 
ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ 

ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ 
| ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನ್ವಯ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ 
| ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. | 


ಸಂಖ್ಯೇಲೋಇ 208 ಸೇಸಎಿ 2020 


(ಗೋವಿಂದ ಎಂ-ಕೌರಜೋಳೆ) 


ಪ್ರಷನಬ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 
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ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 


ಲಾಖೆ, 


ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇ 


ಬೆಂಗಳೂರು. 
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| ಯಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1230 

2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಲಿಂಗೇಶ.ಕೆ.ಎಸ್‌. 

3. ಉತ್ತರಿಸ ಸೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ RN 

4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಜಿವರು ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಜೆಷರು 

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು 

ಇಲಸಂಷನೊಲ ಹಲಾಣಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ [ತಾಪ ಜಾನಾ ನ ನರಾವರಕಾಮಲಿಜೆ ಹೋಜಸಗಾಗಿ! 
ಬರುವ ಹಳಿಬೀಡು ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಏತ ! ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 203 ಜನ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಂದ ಒಟ್ಟು 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 44-15% ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಭೂಸ್ಥಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು | 
ಕಾಲುವೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿ | ರೂ.2,98,39.638/- ಗಳಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್‌ ಅನುತೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ರೈತರಿಗೆ | ಈ ಪೈಕಿ 153 ಜನ ಭೂಮಾಲೀಕರುಗಳಿಗೆ ರೂ.236,38,044/- 
ಪರಿಹಾರ ನೀಡದಿರುವುದು | ಗಳನ್ನು ಆರ್‌ಟಿಚಿಎಸ್‌ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 50 ಜನ 


ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ; 
ಎಷ್ಟು ಜನೆ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ 
ನೀಡಬೇಕು ; $ ಎಷ್ಟು 
ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಭೂ ಪರಿಹಾರ 
ನೀಡಲಾಗುವುದು ; 
ಒದಗಿಸುವುದು) 


(ಮಾಹಿತಿ 


ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಶಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಭೂಮಾಲೀಕರು 
ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣೆ 

ಮುಗಿದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಕರ ಭೂ ಪರಿಹಾರದ ಮೊಬಲಗು 

ರೂ.62,01594/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು. ಕ್ಷಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 


ಚೀಲೂರಿನ ಯಗಚಿ ಜಪತಮ್‌ ೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಲು 3 ಹೆಚ್‌ಪಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 3 


ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 18 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್‌ ನೀರು 
ಎತ್ತುವ 2 ಪರಪುಗಳಿಂದ 36 
ಕ್ಕೂಸೆಕ್ಸ್‌ ನೀರು ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದ. 
ಯೋಬನೆಯ ಒಟ್ಟು 30 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ 
ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ 
0.25 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು "ಎತ್ತಲು 
ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ 


ಪಂಪುಗಳನ್ನು (No Standby) ಿನಂಪ್ರಶಿ 16 ಗಂಟೆಗಳ 


ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ15-08-2018 ರಂದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ 
ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 27 ಕೆರೆಗಳನ್ನು 
ತುಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ತದನಂತರ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 36 ಕಿರೆಗಳನ್ನು 


ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯೊಂದಿಗೆ 55 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್‌ ನೀರನ್ನು 7% ದಿಸಗಳ ಅವಧಿಗೆ | 
} 


| 


| 


ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 
ಹೆಚ್ಚು "ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್‌ ನೀರು ಎತ್ತುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಂದಲೇ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, 
ಆಧುನಿಕ ತಂತಸ್ಯಾನದ ಮೋಟಾರ್‌ ಯಾವುದೇ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸುವ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ 
ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ 9 | ಅಗತ್ಯತೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಪಂಪುಗಳನ್ನು Extended ನ ಗೆ| 
(ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) | ಜಾಲನೆಗೊಳಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸಲು 
| ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಸಾಷ್ಯವಸರಕ 3 ನನ್‌ವಲ್‌ಎ 2020 ಫಾರ್‌ ಧಾನ್‌ ಸ್‌ 
ಳ್‌ 


ud ಲ. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ) 
೦ಪನ್ಕೂಲ ಸಚಿವರು 


ಸಂಖೈ: ಜಸಂಇಂಸ್‌ a ಲ 


ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ, , 
ಬೆಂಗಳೂರು 


ಹಹ ಸಹ ಸರ 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸೆಂ ಂಬಂಧಿನಿದಂತೆ. ಮಾಷ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಬೆ / ₹ 


5 ಹ ಯಪವು ಸಿದ್ದೆಥರ ಹುಂಷ್ಲುಪ್ಸರದರ ಜುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ / ಗುರುತಿಲ್ಲದ 
ಸಂಖ್ಯೆೇ5೭ನಿ ಕ್ಕೆ ಜಲಸಂಪನೂಲ ಇಲಾಖೆಯು ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರದ '೦೦ ಪ್ರತಿಗಳನ 


4° 


ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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17-03-2020 
ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 


ಉತ್ತರಗಳು | 
3 


| 
s 


ನರನ ನಧನ 
| ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ 
ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವ 

| ಅನುದಾನವನ್ನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಸಾರ್ನೆಜನಿಕರಿಗೆ 
| ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ 
| ಹಿಂಪಡೆದಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಯಾವಾಗ 
ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು: ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ 
ಹೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು; (ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ಕತರಕ್ಸ 

92 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಹಿಂಪೆಡೆದಿರುವುದರಿಂದ 


ನಾರಾನಕ ನರು ನಿಧಾನೆಸವಾ 


ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, | 
ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದು | ಆದರೆ, 


ಕತ ಇಕ್‌" ನರ್ಷಗಳಕ್ಸ್‌ 
ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಸೃಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. | 
ದನಾಂಕ:20-09-2019 ರಂದು ನೆಡೆದ ಕಾವೇರಿ | 
ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ 70ನೇ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತುರ್ತು 
| ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು 
ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


a 


ಕಬಿನಿ ನದಿಯಿಂದ ತಗಡೂರು ಮತ್ತು ಇತರೆ 
ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ 
ಏಳಂಬವಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ನ ್ಥತದಲ್ಲ ಸತ್ತರು `'ಹಾನುಡ ನಡುಗ ಈ ಕಂಡ ರಣಗಳರದೆ 


ಪಗಾರ ಪಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ: 


ಕಬಿನಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ 08/2018 ಮತ್ತು $/2019 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು 
ಬಾರಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು 
ಹರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 
ಪ್ರದೇಶ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ 
ಅಡಚಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಬಿನಿ ವಿಕರಣಾ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾರೀಫ್‌ 2017, 2018 ಮತ್ತು 
2019 ರಲ್ಲಿ ಖಾರೀಫ್‌ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು 
ಜೂನ್‌ 2018 ೩ 2019 ರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು 
ಮಳೆಯಿಂದ ಖುಷ್ಕಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 
ಇದ್ದುದರಿಂದ, ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಆಗುವ ತನಕ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ | 
ಕೆಲಸವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


D 


) 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | 
ರೂ.186.24 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರೂ.128.89 | 
ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. 


23 


ಪದಕಕ ನವನರಹನ್ನಾ 
ಹೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ 
ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು? 
ಡುವುದು) 


(ಮಾಹಿತಿ | 
§ 


ನನವನನಾ ತನ್ನು ತ್ರಿ ರೊಗ ಹಾಗೂ | 
ಎರಡನೇ ಹೆಂತವನ್ನು ಜೂನ್‌-2020 ರೊಳಗೆ ಪೂಣಗೊಳಿಸಿ 
ಜಾಲನೆಗೊಳಿಸಲು ಕಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಸಂಜನ 27 ಎನ್‌ಎಲ್‌ಎ 2020 


(ರಮೇಶ್‌ ಲ. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ) 
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 


un OS 176 


ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ 71 ಸಿಎನ್‌ಹೆಜ್‌ 2020 (ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 

ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.03,2020. 

ಇಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು 

ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 

ಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 


ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್‌ 
(ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1976 ಕ್ಕೆ 
ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 

ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ್ರಶಾವಿಸ/5ನೇವಿಸ/6ಅ/ಪ್ರ ಸಂ.1976/2020, ದಿನಾಂಕ: 

04. 03. 2020. 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ 
ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್‌ (ಬಸ: ಧನಗಾನಿ] ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 
1976 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂಜಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಘಸಂದಿನ ಸೊಕ್ತ 
ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು 
na ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ- 5) 


gr] 


[ನ ಕರರ, ಸಂಷ್ಯ' 771576 NN | 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು § 15 ಶ್ಶೀ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್‌ | 

| | (ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ) | | 
| ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ |g 1603200 _ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು” 7 ಉಪಮುಪೃಮಂತ್ರಿ” | 
| | | ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು 

4 


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 


ಕಸಂ] ಪಕ್ನಿಗು 


ಉತ್ತರಗಳು 


[EF ರಾಷ್ಟೀಯ ಫದ್ದಾಾನ್ನಾ 
ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 

ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ; 

f 


ಷಪಷ್ಟಥ ಹ್ತ ಸದ್ನರಾ ಪುನ್ಯ ನನರ] 
ಯೋಜನೆ | ಹುಮನಾಬಾದ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 403.00 ಕಿ.ಮೀ 


ಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ 'ಪತುಷ್ನಥ 'ರಸ್ತಯನ್ನಾನ `ಭವೈದ್ಧೆ ಪ್ರ ತ್ರಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
ಇದುವರೆಗೂ ಬ್ವತ್ಟಷ್ಟಥಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. - 


ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - 
ವಿಜಯಪುರ ಹೆದ್ದಾರಿಯು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ ಪಲಯದ | 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 4,40 ರಿಂದ 19335 ವರೆಗೆ, ಪೇವ್ನ್‌ 
ಶೋಲ್ಡರ್‌ ಸಹಿತ ದ್ದಿಪಥ ರಸ್ಥೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್‌ 193.35. ದಿಂದ 
| 403.00 ವರೆಗಿನ ಹೆದ್ದಾರಿಯು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
| ಚತುಷ್ಪಥಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಸ್ನ ಚತುಷ್ನಥ  ರಸ್ತಯಾಗ 


ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗಾಗಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು; 


ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಕಸಲು 
ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು; ಯಾವ | ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಕೇಂದ್ರ 


ಸದರ"`ಕಸ್ತೆಯನ್ನು 'ನಾಮ್ಕಪಥಗಳಗ `ನರ್ಧಸುಷ' 
ಭೂಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ 
| ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, 
ಅದರಂತೆ 2 ಪಥದಿಂದ 4 ಪಥಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು 
| ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿನ ವಾಹನ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ನಿಗದಿತ 
| ಮಾನದಂಡಕ್ಕಿಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ 10000 PU ಗಿಂತ 


ನೀಡುವುದು) 


ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. A 
ಈ. | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಚತುಷ್ನಥೆ 
ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ತಗಲುವ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಏಷ್ಟು? (ಮಾಹಿತಿ 


| 


L H 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಣಇ 7 ಸಿಎನ್‌ಹೆಚ್‌ 2020 (ಇ) 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ35 ಡಬ್ಬೂ ಬಿಆರ್‌ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.03.2020. 
ಇವರಿಂದ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, f\ 
ಬೆಂಗಳೂರು. \ 
ಇವರಿಗೆ, ಇ ಇಸಿ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 1 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ. 
ಮಾನ್ಯರೆ, 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಯಶವಂತ ರಾಯಗೌಡ ವಿಠ್ಠಲಗೌಡ 
ಪಾಟೀಲ್‌ (ಇಂಡಿ )೪ವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:1593 ಕೈ ಉತ್ತರ 
ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


* #8 


ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಯಶವಂತ ರಾಯಗೌಡ 
ವಿಠ್ಗಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್‌ (ಇಂಡಿ )ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:1593 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


ಎಟ 
ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


JL 
ಗರಿಕೆ 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕೋಶ) 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುತೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಸಂಖ್ಯೆ : 1593 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ 

. ವಿಠಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್‌ (ಇಂಡಿ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 16.03.2020 

Fe SEES A A 

ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ 

ಸಂ 

(©) | ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ¥ 
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಮೂರು 
ಮಹಡಿಗಳ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ 
ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬಂದಿದೆ. 
ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 
ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಲಿಪ್ಟ್‌ 
ಯಂತುಬಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ 
ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ, ವೃದದಿಗೆ, 
ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು 
ಹೆತಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 

ಆ) ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ತ ಅಳವಡಿಸಲು | ಲಿಫ್ಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯಪುರ ಇವರಿಂದ 
ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ | ಸ್ಟೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ವರ್ಗದವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ | ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಕ್ರಮಗಳೇನು (ವಿವರ ಬೀಡುವುದು) ಕಟ್ಟಡದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು 

ಇ ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಲಿಪ್ಪ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 
ಯಂತ್ರ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು | ವರ್ಗದವರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ | ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳುಲು 
ಯನ್ನು ನೇಮಕ | ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯಪುರ ಇವರಿಗೆ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು? (ವಿವರ | ವಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ನೀಡುವುದು A 


ಕಂಇ 35 ಡಬ್ಲೂಬಿಆರ್‌ 2020 


_ 
ಘೌ 


ಕಂದಾಯ ಸಜಿ:ವರು 


ಇವರಿಂದ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001. 


ಇವರಿಗೆ, 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಧಾನಸೌದ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಮಾನ್ಯರೇ, 


ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.07,2020 


po 


¢ 


ಸದಸ್ಕರಾದ ¢ 


p) 


ಕ 


ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್‌.ಪಿ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:2952 ಕೈ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತರದ 


25 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 


9) Ca 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


Moa 


9/7) zou 

(ಮನೋರಮ ಡಿ ಸ) /) § 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3, 
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ : ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್‌.ಪಿ 

ಸದಸ್ಯರು 

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 2952 

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 30.03.2020 

ತ್ರ.ಸಂ] ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 


ಅ ಹಯಣಸೂರು ವಿಧಾನ ಸಭೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ [ಕುಣಸೂರು ವೆಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ಸಾ 
ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನೂ ಯೋಜನೆಯಡಿ! *ಜನೆಯಡಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 11743 ರೈತರಿಗೆ! 
ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಐಷ್ಟು ಜನ ರೈತ 1659 ಕೋಟಿಗಳ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ! 
ಸೂಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆವರ್ಷಬಾರು ವಿವರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಪಿ 
ಹುಣಸೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕೇತ್ರ 
2017-18 ನೇ 2018-19ನೇ 2019-20ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ | ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ | ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ 
ಮನ್ನಾ ವಿವರ ಮನ್ನಾ ವಿವರ ಮನ್ನಾ ವಿವರ 
ಸಂಖ್ಯೆ | ಮೊತ್ತ | ಸಂಖ್ಯೆ |! ಮೊತ ಸಂಖ್ಯೆ | ಮೊತ, 
4071 26,04 2557 16.85 5115 33,70 


3 [ಸಂಲಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಯದಿ ೂ.50.000/- ಸಾಲಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಯಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ [ಹುಣಸೂರು ತನಲ್ಲೂಕಿನ 4071 ರೈತರಿಗೆ ರೂ.2600 ಕೋಟಿಗಳ] 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಮೊತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತೆದೆ: (ಆದೇಶದ ಬ್ರತಿ ಅನುಬಂಧ-1 


(ಆದೇಶಹೊಂದಿಗೆ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) !ರಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ) 
ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷ ಸಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ! 
ರುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ 7672 ರೈತರಿಗೆ: ರೂ.50.55 oer! 
'ಬೊತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತದೆ. (ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಅನುಬಂಧ-2 


'ಲಿಬಿಸಿದೆ) 

ಐ [ಅಯ ಭಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸದರ ಎಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಅರ್ಹ ರೈತರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ 5ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೂಡಲಾಗಿದೆ. ರೈತ ಸದಸ್ಯರ ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ | 
ಪ್ರಯೋಜನಮಬಾಗದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ |ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ, ಭೂ ಬಾಖಲೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ! 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವ 

ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುಪುದಿಲ್ಲ. _} 


es ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರೆ ಕೈಗೊಂಡ|ಸಾಲ ಮನ್ಸಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಕರ್ಲರದಿಂದ ಹಣ] 
ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) ಡುಗಡೆಯೂಗಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗದಿರುವ! 
ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತೆ೦ತ್ರಂಶದಲ್ಲಿ] 
ಅಳವಡಿಸಿ ಹಣ ಜಮೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮುವಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆಧಕರ್‌ 
ಕಾರ್ಡ್‌, ರೇಷನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌; ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು, ಸ್ವಯಂ 


ಪ್ರೊಃ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರೈತರ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ದೂಖಲೆಗಳಮ್ಮ। 
ಶ್ರಿನೆಃ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಸಂಚ: ಸಿಒ 258 ಸಿಎಲ್‌ಎಸ್‌ 2020 


ಅಂ 
ಹ y ನಾ 


ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು 


ಫಾ f 512 
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ಅಯಷ್ಯಯ ಭಾಷಣದ ಟೇಯ ನಂದರ್ಧದಲ್ಲ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ 
ಘಟ ಪಾಲ: ಫಣಿ: ಹೆಬ್ಬನ: ವೈತರಿದೆ: ಪೆಕ್ಚುಪ: ? 


ರರಷ್ಣ ರೂಸಂ೦' ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ 


೮h 


ಮಲೆ ನವಂಪಿರುವ ಅಂಪದತ ಕನ್ನೆದೆಯಲ್ಪ, ಈ ಪೆಚನಂಡೆಂದೆ ಅಧೇಪ ನೊರಣಿನಬಾನದೆ. 
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೬ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಣಿ ಪತ್ತನ.-ನಹಕಾರ. "ಪಂ 
_ ಇ್ಯ್ಯಂಕುಡಪು ಮತಷ್ಟು: ಫಿಪಾರ್ಡ್‌ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿಡೆರಿಸಿದ ಅಃ 
ವಿನ್ಲಾ್ಪಪಸಂ. ೦73೮ ಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಘೊ 


6. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅಗುವ ಎಮುದಾನನನ್ನು ೩ a. iret Benefit 
Transfer EE 


ಇ. ರೈತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶೈನಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬತ್ತಿ ಇಟ್ಸೊಂಡು. ಸಂಡುವ' ಅಡವು 
ಸಾಲಗಳ ' ಸ ಕೊಂಡು ಫಾಡವ ಸನಾ 
ರಜ 


ಗಳಣಿ' ಸಾದು ರ ನಡ 
ಪ i ಈ ಯೋಜನೆ 


ನನ 
ಹೊರಜಾಕಿಯಲ್ಲ; ಕೆಳೆಯತಳ್ಞದ್ದು. 


Ps 7112 
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i 


8, ಈ ಯೊಂಅವೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹವಿರುವ ಠೂಸ೦ಂಬಕ್ನಗೆಚ- ಲಪಲು. ಮತ್ತು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜಾಲಟ್ತ 

" ಫಾಲಕ್ಸೆ ಪೆಂಬಂಧಿಖಿಡೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಜಾಲಯಟ್ಲರುವ. 8 ಫಿಾಯಧನೆ ' 

" ಯೋನಿವೆಯಡಿಯಟ: ಧರಿಪಲಾದುವುಡು. : ಮೊ 
ವಿಫತ; 


 ವಂದೊರು. 
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ತ ುಜಾಕವಿ ರಸ್ತೆ: es ಭೆಂಗಲೂಯ ಹ. 
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತರ್ನಾಟನ ಸಹಕಾರಿ ತೃಸಿ' ಮತ್ತ ಪ್ರಚಾದ 
ನನ ಮ್‌ ie ಪೃಷಿ ಇನ್ನ 


147802212020/C0-SECTION F 


ಟ್ರ 


4 ಹ್‌ 4 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು 


ವಿಷೆಯ: ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ/ಸಹಕಾರ 
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ್ದಾವಧಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಪಡೆದು ದಿನಾಂಕ: 
20.06.2017ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊರಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ 
ರೂ.50,000/- ಗಳವರೆಗಿನ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ 
ಬಗ್ಗೆ 

ಓದಲಾಗಿದೆ: ಸಹಕಾರ ಸೆಂಘೆಗಳ ನಿಬಂಧಕರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 

- ಸಿಆರ್‌ಡಿ/ಸಿಎಬಿ-1/312017-18, ದಿ: 21.06.2082. 


ps 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳೆಡ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಲೆಜೋರಿರುವ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲದ 
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು. ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದು 
ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. -ಬರದ' ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ . ನೆರವಿಗೆ... ಧಾವಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಅನೇಕ 
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಮೆತ್ತು ನೀರು. ಸುಸ್ತಿ 
ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. 

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ ಪಠಿಸ್ಥಿತಿ 'ಮುಂದುವರೆದಿರುವುದರಿಂದ. "ರೈತರು ಪಡೆದ ಕೃಷಿ ಸಾಲವನ್ನು 
ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ರೈತರು, ರೈತ ಪ್ರಿನಿಧಿಗಳು, ಸಂಘ" ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ಪಿನಿಧಿಗಳು 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಮನವ: ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯವು: ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಉಭಯ 
ಸದನಗಳಲ್ಲಿ" ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. : 

ಈ, ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಪದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ 
ಧಾವಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲ 
ಮನ್ಸಾ "ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ "ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು "ಸರ್ಕಾರವು: 'ಸಹಾನುಧೂತಿಯಿಂದ' ಪರಿಗಣಿಸಿ, ರಾಜ್ಯದ 
ಕೈತರು ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್‌/ಯ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಆಲ್ಲಾವಧಿ ಬೆಳೆ ಸುಲ" ಪಡೆದು: "ದಿನಾಂಕೆ:20:06.2017್ಕ 
ಹೊಂದಿರುವ ಹೊರಬುಕಿ ಪೈಕಿ ರೊ:50,000/- ಗಳವರೆಗಿವ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲು ಮಾನ್ಯ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ದಿನಾಂಕ:21.06:2017ರಂದು ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ' ಉಧೆಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ 
ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರು ಓದಲಾದ (ರ ಪ್ರೆಸ್ತಾವೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಪು 
ಘೋಷಿಸಿರುವಂತೆ, ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ/ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳಿ 
ಸಾಲ: ಪಡೆದು. ದಿ:20.06,2017್ಕೆ ' ಹೊಂದಿರುವ ಹೊರಬಾಕಿ ಪೈಕಿ ರೂ50.000/- ಗಳವೆರೆಗಿನ 
ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವಂತೆ. ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 


pel 
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ಮೇಲೆ ವಿಷರಿಸಿರುಪ ಆಂತಗಳೆ- ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಪಸ್ತಾಪೆಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 
ಈ ಕೆಳೆಕಂಡಂಕೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಬ 313 ಸಿಎಲ್‌ಎಸ್ಸ್‌ 2017. ಚೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂತೆ:23,06: 


ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸೆಹಕಾರ' ಸಂಘಗಳು. ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್‌ ಡಿಸಿಸಿ 
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿತರಿಸಿದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲದ ಪೈಕಿ ದಿಸಾಂಕ: 
28.06.2017 ಹೊಂದಿರುವ ಹೊರಚಾಕಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಟ ರೂ.50.000/- ಸ ಸಾವಿರ 
ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರು::ಗಳವರೆಗಿಸ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪರತ್ತುಗಳು : 


1 


ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ: ಪತ್ತಿನ ಸೆಹೆಕಾರ ಸಂಘಗಳು, ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್‌ ಡಿಸಿಸಿ 
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು .ಮತ್ತು ಪಿಕಾರ್ಡ್‌ "ಜ್ಯಾಂನುಗಳು ವಿತರಿಸಿದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಚೆಳೆ' ಸಾಲದ ಪೈಕಿ 
ದಿನಾಂಕ:20:062ರ17ರ ವರೆಗೆ": ಹೊಂದಿರುವ ಹೊರದಾಕಿ ಸಾಲಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ 


ಅನ್ನೆಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

ದಿನಾಂಕ:20.06:2017ರ ವರೆಗೆ ತಲ್ಲಾವಧಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಪಡಿದು ದಿನಾಂ820.062017 
ಕೈ: ಹೊರಬಾಕಿ ಇರುವ: ಸಾಲದ ಪೈಕಿ ಡೂ.50.000/-ವರೆಗಿನ ಸಾಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣ 
ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸೆಂಘಗಳು. ಲ್ಯಾಂಪ್‌ ಡಿಸಿಸಿ 
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು. ಮತ್ತು ಪಿಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ಯಾರಿಕುಗಳ' ಮೂಲಕ  ಎತರಿಸಿರುವ ಕೃಷಿಯೇತರ 
ಸಾಲಗಳು. ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ಮತ್ತು ಧೀರ್ಫ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲಗಳು. ಪಶುಭಾಗ್ದ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀಡಿದ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 


ವ ರೂ50000/- ಕಿಂತ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ' ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತೃಷಿ:ಸಾಲ ಪಡೆದು ದಿನಾಂಕ:20: 06:2017ಕ್ಕೆ 


ಹೊರದಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಲವು ಜಾಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದ ರೈತೆರು ಗಡುವು::ದಿನಾಂಕ 
ಅಥವಾ ದಿನಾಂಕ:2006.2018 ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು ಮೊದಲೋ... ಆ 
ದಿನಾಂಕದೊಳಗಾಗಿ ರೂ.50.000/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಸಲನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ. 
ಠೂ.50,000/- ವರೆಗಿನ ಅಸಲನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲದ. 
ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯೆಧೆನ 
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು. 


ದಿಪಾಲಿಕ:20:06. 2017ಕ್ಕೆ ಹೊರಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಲವು ಸುಸ್ತಿಯಾಗಿದಲ್ಲಿ 
ದಿನಾಂಕೆ: 20.06.2017 ಚಾಕಿ ಇರುವ' ಅಸಲು ಮೆತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಸುವ” ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ 
ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ -ರೂ.50,000/-ಕ್ಮಿಂತೆ ಷೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆದ 
ಶ್ರೆತೆರು ದಿನಂಕ:3112.2017 ರೊಳಗಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ. ಅಸೆಲು ಮತ್ತು 


) 
ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ರೂ.50:000/-- ನಳೆ ವರೆಗಿನ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಿ ಯಮಾಡಲಾಗುಪು 
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10, 


UB. 


' ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಕರು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿ 


. ಈ ಯೋಜನೆ ಅನುಪ್ಪಾನದಿಂದ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ' ಭರಿಸುವ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಬನ್ಗೆ 


ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ ಸಾಲಪು. ರೈತೆರು ಸಾಲ ಪಡೆಯ ಸಾಲ 
ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಗಡುವು ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದ. ರೈತರು ಸಾಲ ಮರುಪಾಪತಿಗೆ 
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಗಡುವು ದಿನಾಂಕ ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ ಪುನ: ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು 
ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. 


ಸಹಕಾರ ಸಂಘ/ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿಸಲ್ಲಿ ಸಾಲ 
ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಶೂ.50,000/- ವರೆವಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ 
ಮೇಲಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ರೈತರು ಮೃತಪಃ ನಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ವಾರಸುದಾರರು ಸಾಲ ಮರುಪಾವಕಿಸಿದರೆ. ಅಂತಹ ವಾರಸುದಾರರಿಗೂ ಸಹ ಈ 
ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹವಿರುವ ರೂ.50,000/-ಗಳ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಮು 
ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ತಿಂಗಳಿನ 30 ದಿನದೊಳಗಾಗಿ 
ಕ್ಲೈಮ್‌ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು 


ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹೆಣಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ 
ಸಂಘಗಳು, ಲ್ಯಾಂಪ್ಲ್‌ಗಳು. ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಕ್ರೈಮ್‌ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಂಮಾರಿಸಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಶಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಅಪೆಕ್ಸ್‌. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖಾಂತರ, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರಿಗೆ 
ಕ್ಲೈಮ್‌ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 


. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ. ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಲಟ್ಟ ಅಥವಾ ಸ್ಪಕೆಂತ್ರವಾಗಿರುವ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ 


ಸಹಕಾರ: ಸಂಘಗಳು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಲೈಮ್‌ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ. ಉಪನಿಬಂಧಕರ ಮುಖಾಂತರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ 
ನಿಬಂಧಕರಿಗೆ ಕ್ರೈಮ್‌ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 


, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕು(ಪಿಕಾರ್ಡ್‌)ಗಳು ಈ 


ಯೋಜನೆಗೆ ಸರಬಂಧಿಸಿದ' ಕ್ರೈಮು. ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ "ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಕೈಷಿ 
ಮತ್ತು ಗಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ(ಕಸ್ಕಾರ್ಡ್‌} ಮುಖಾಂತರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ 
ನಿಬಂಧಕರಿಗೆ ಕ್ರೈಮ್‌ ಬಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 


ಈ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಸಹಕಾರ ಸಂಘೆಗಳ ನಿಬಂಧಕರು 
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗಸೂಜಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 
ಜಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 

A 
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆದೇಶವನ್ನು 
ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು. 


Perl a) 
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ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥಿತ ಇಲ ಇಲಾಖೆಯ ಟಖ 
23-04-2017 ರಂದು ನೀಡಿರುವ 
ದಿನಾಂಕ: 22.06.2007) ೮ ಸಭೆ ಸಂಖ್ಯೆ 15ರಲ್ಲಿನ 
ಅನುಮೋದಿಸಿರುವಂತೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ 
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. 
ಸ ಮ್‌ 
ಅಮಾ 
ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ 
ಪೆಡನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ. 
ಇವರಿಗೆ : 
ಸಂಕಲನಕಾರರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಕೊಡಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಅದರ 250 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. 


' ಪ್ರತಿಗಳು: 
1. ಪಧಾನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು, (ಜಿಹಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎ)ಗೇಎ&ಿಆರ್‌ಎಸ್‌ಎ)(ಎತೀಯಿ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರಾಜ್ಯ `ಬೆಂಗಳೂರು. 


3. ಸೆಹೆಕಾರ ಸೆಜಿಪರ ಆಪ್ತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಎಧಾನಸೌಧ. ಬೆಂಗಳೊರು. 

4. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೊರು 

5. ಅಪರೆ ಮುಖ್ಕು ಹಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರು. ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

6. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ. ವಿಧಾನಸೌಧ. 'ಬೆಂಗಳೂರು. 

1. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಯೇಜನಾ ಇಲಾಖೆ. ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

8. ಸರ್ಕಾಠದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ. ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರ. 

9. ಸಹಕಾರ :ಸಲಘಗಳ: ನಿಬಂಧಕರು. ಸಂ. ಆಲಿ ಆಸ್ನೆರ್‌ ರಸ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು-52. 

10. ಮುಖ್ಯ en ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು. ನಬಾರ್ಡ್‌ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಛಾರಿ. ಕೆ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು: 

1}. ಸಹ ಕಾದೆ ಪಘ್‌ಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ತೆಂಕರಮಠ ರಸ್ತೆ. ಸವನಗುಡಿ. 
Heep 

12. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಜಂಟಿ ನಿಬಂಧಕರು. 

13. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೆಹೆಕಾರ ತೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮುಖ್ಯಕುರ್ಯನಿರ್ಪಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 

14. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾಶ ಸಂಘಗಳ ಉಪ ಪ ನಿಬಂಧಕರು. 

15, ವ್ಯಚಸ್ಥಾಪಕ' ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಅಪೆಕ್ಸ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿ. ಉತ್ತುಂಗ, ನಂ.1. 
ಪಂಪಾಮಹಾಕೆವಿ ರೆಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-18. 

16. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನರ್ದೇಶೆಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಮನ್ನ 
ನಿ. ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ. ಬೆಂಗಳೂರು-18. 

17. ಆಂತರಿಕೆ ಆ ಸಬಹೆಗಾರರು, ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ. ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ. ಬೆಂಗಳೂರು, 


'ಹುಂಗ ರಸ್ತೆ 


ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ 
ಠಿ 


5" § 


[NY 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ 48 ಸಿಕ್ಕ್ಯೂಎನ್‌ 2020(ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.08.2020 


ಇವರಿಂದ, 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, 

ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ, 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದು ಸವದಿ (ತೇರದಾಳ) ಇವರ 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 3339ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು. 
ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ್ರಶಾವಿಸ/5ನೇವಿಸ/6ಅ/ಪ್ರ.ಸಂ.3339/2020 


ಶ್ರ" Ke 
ದಿ:16.03.2020. 


weneesss 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ 


ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದು ಸವದಿ (ತೇರದಾಳ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 3339ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 25 


ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಉತ್ತರದ oಗೀ copy ಅನ್ನು dqb-kla- 
kar@nic.in ಇ-ಮೇಲ್‌ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಮೇಲ್‌ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು 
ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ಚಂದ್ರಶೇಖರ” ಮರ್ತುರ) 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ-1). 


ಲ್ಸ” 


A\ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಉತ್ತರಗಳು 


ಅ) ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು | ತೇರದಾಳ ಮಠಕ್ಷೇತ್ರದ ರಟ -ಬನಥಟ್ಟ' ಮತ್ತು ತೇರದಾಳ 
ತೇರದಾಳ ನಗೆರಃ ರದಲ್ಲಿ ರಂಗ್‌ ರಸ್ಸೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆ | ಸಗರದಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ಇಡುವರೆಗೆ 
ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹಂದಿದೆಯ | ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಇರುಪುದಿಲ್ಲ. 
ಬದಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು; | 

ಆ) ನಗರದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು i» ತೇರದಾಳ ಗ್ಹಾಪುದ 
ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ | ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವಡರಿಂದ ೩ 
ಇರುವುದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳಾಗುತ್ತಿಡ್ತು, ; ತಪ್ಪಿಸು: ಪ್ರದಕ್ಕಾಗಿ 2018-19ನೇ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ" 5054 

ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು |ಹೆದ್ದಾ ರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೂ 150 00 ಲಕ್ಷಗಳ i. ಸು | 
ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಕೈಗೊಂಡ | ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ರಸೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೊಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಮಗಳೇನು? | ಅಗಲಿ ೇಕರಣಗೊಳಿಸಿ, 'ಸುಗಮು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊರಿಡು 


ಲೋ 48 ಸಿಕ್ಕೂಎನ್‌ 2020(ಇ) 


| ; ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
{ 


12) 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ 


| ಸುಧಾರಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಬಕವಿ ಸಗರಬಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ. 53; 


| (ಕಾಗವಾಡ ಕೆಲಾದಗಿ) ಕಿಮೀ ೩6.70 ರಿಂದ 57.10 ರವರೆಗೆ 
14.00 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 


; ಪೂರ್ಣ: ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 


} 
ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು 


3) ಬನಹಟ್ಟಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ವಾಹನ 
| ಬೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತ ಕೆಲಸ ಪ್ರೆಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-53 ರಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 60.40 ರಿಂಡ 60.90 ರಲ್ಲಿ 
ee ಸ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು ಕಿಮೀ 60.40 ರಿಂದ ' 
[60> 70: ರವರೆಗೆ 10.00 ಮೀಟರ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 60. 
16090 ರಲ್ಲಿ 10 ಮೀ ಅಗಲೆ 

| ಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2016-17 ಲಕ್ಕ ಶೀಷಿ 


ಸಾಲಪ 


pl ಅರದಾಜು ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ: 
i 
| 
9 ಕಾಗವಾಡ-ಕಲಾದಗಿ ರಾಜ ಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-.53 


ಕಿಮೀ 62.15 ರಿಂದ 68.30 ರವರೆಗೆ 2019-20ನೇ ಆ ಲೆಕ್ಕ 


'ಯಖಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಬನಹಟ್ಟಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ: ಮ್ಲ 
ಓ 


;ರೂ. 
H | ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲ್‌ 


ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ; 
ಕಾಗವಾಡ ಕಲಾದಗಿ : 


ಮೀಟರ ಆಗಲಕ್ಕೆ "ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ರೂ. 250.00 ಅಕ ' 


1 
| 


70 ರಿಂದ: 
ಡಾಂಬರಿಕರಣ ! 
ರಕ 5054 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ: 200,00 ಲಕ್ಷಗಳ ' 


ಶೀರ್ಷಿಕೆ ; 


: 3054-ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ "ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ; 
500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು 
ಾಗಿದೆ: 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


3331 

ಶ್ರೀ ಹೂಲಗೇರಿ ಡಿ. ಎಸ್‌. (ಲಿಂಗಸೂಗೂರು) 
30-03-2020 

ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು 


3 
el 
[oe 


ರಾಯಚೂರು 
ಲಿಂಗಸೂಗೂರು 
ನಲ್ಲಿರುವ 
ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಷ್ಟು: 


ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿ 


ಶೈತ ಸಂಪರ್ಕ 


ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 4 ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ 
ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇವೆ. ಅವುಗಳು ಲಿಂಗಸೂಗೂರು, ಮುದಗಲ್‌, ಗುರುಗುಂಟಾ 
ಮತ್ತು ಮಸ್ಯಿ. 


) 


೪). 


ಸದರಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ 
ಶೈತರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇನು: 


ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 
ಇರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು 
ಪಂಗಡದ' ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ 


ಯೋಜನೆಗಳಾವುವು: 


ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ 'ರೈತರಿಗೆ' ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಾಖಾ 
ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಧನದಡಿ ವವಧ ಕೃಷಿ 
ಪರಿಕರಗಳಾದ ಅಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು. ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, 
ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಔಷಧಿಗಳು, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ತುಂತುರು ನೀರಾಪರಿ ಘಟಕಗಳು ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್‌ 
ಗು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಫಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಯೂಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದ 
ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದಿ 
ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭಂದ-1 ರಲ್ಲಿ 
ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. ಗ) 


ಈ) 


[Ss 


ಸದರಿ ರೈತರಿಗೆ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾವುವು: 
ಯೋಜನೆಯ 
ಸಂಖ್ಯೆ 


ನೀಡುವುದು) 


ಮತ್ತು 


ಎಷ್ಟುಣ (ವಿವ 


i 
ನೀಡಿರುವ 


ಫಲಾನುಭವಿಗಳ 


ಸದರ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಭಂದ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ಸಂಖೊ: AGRI-ACT/84/2020 


i 
ಕೃಷಿ ಸಚಿಪರು 
“ಸಾಘರಹೇಲ್‌ 


ಅನುಬಂಧ-1 


ಸ ಸಧು: 


ಅಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರುಗಳಿಗೆ 


ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ: 


ಕ್ರಸಂ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆ 
| 1 ರಾಜ್ಯ ಪಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು IK 
4 " | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ 
ಮತ್ತು ಬುಡೆಕಟ್ಟು ಉಪ ಯೋಜನೆ 
ಕಾಯ್ದೆ 2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವ _ 
ಮೊತ್ತ 2401-00-001-1-75 
2 ಕೃಷಿ ಪರಿಕಗರಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ 
. | ನಿಯಂತ್ರಣ 2401-00-41 03-0-15 . 
ಅ ಬೀಜಗಳ ಪೂರೈಕೆ ] ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ | 305 
ಆ | ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಿಕೆ ಪಿ.ಎಸ್‌.ಬಿ. ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ, 4 e 83 
| ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ | 1 
ಇ ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು 110 
ಈ | ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ { ತಾಡಪಾಲ್‌ 608 
3 | ಸಾಪಯವ ಕೃಷಿ ಜೈವಿಕ ಪೀಡೆನಾಶಕ, ಎನ್‌.ಪಿಕೆ. |. ಸ 
2401-00-104-0-12 ಅಜಾಡ್ರಿಕ್ಟೀನ್‌ : | 
4 ಕಹಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ 2401- | ಕೃಷಿ ಅಭಿಯಾನ, ತಾಂತ್ರಿಕ ನ 
00-109-0-21 ಉತ್ತೇಜಕರ ಗೌರವಧನ 
ನ್ಯಾಸ Tr _ 
5 |ಕೃಷಿಭಾಗ್ಯ ಕೃನಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ | 528 
2401-00-102-0-27 ನೀಶಾವರಿ ಘಟಕ ವಿಶರಣೆ 
Rl 
॥ | ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00- [> ಚಾಲಿತ ಉಪಕರಣಗಳು 
101-0-29) | 
2 [ಾಾವಯನ ಗೊಬ್ಬರಗಳು (2435-00- | ಎರೆಹುಳುಗೊಬ್ಬರ Mas 
109 
101-0-34) 
್‌ಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್‌ ಗೆ ನೆರವು ಸೌ 
(2401-00-197-1-00) - 2 - 


So ರುದಮೊವವ. ನನದ 
ರೃತರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ-ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣ - 


800-1-53 4 , 
ಅ | ಕೃಷಿಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ |. » t 
| 


(2435-00-101-0-63) 
ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ/ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳು 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮಿಶನ್‌ ಪೀಡೆನಾಶಕ, ಲ: p 
1328 
2401-00-102-0-08 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾಪರಿ 
ಯೋಜನೆ 1128 
2401-00-108-1-15 
NMSA-ತರೆ ಘಟಕ ಜಿಪ್ಸಂ ಜಿಂ; R 
384 
2401-00-108-1-16 
ಮಳೆ ಅಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿಪೃದ್ಧಿ _ 
೨ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಚೀಟಿ ಮಣ್ಣು 1224 
ಇ | ಪರಂಪರಾಗತ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ x 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ:ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಯಂ: | 
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00- 184 


ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಾ 


2401-00-800-1-57 


608° 


ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ: 


ಯೋಜನೆ 


ಫಲಾನುಭವಿಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆ 


ಸುಜಲ - 1 
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ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ 
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LAVAS 4 


2020 


ಪಂಗಡದ 


ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ 


ಸೆಂಖ್ಯೆ 


1 


2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಇರುವ 


2401-00-001-1-75 


ನಮಾಯೇಿಮನಿಬದಲಬಮರಹ 


ಟಕ "528 


[2403- 00-102-0-27 


I ಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 
1 ತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00- 
101.-0-29) 


2 ೂಷಯವ ಗೊಬ್ಬಃ 

101034) 
| ಲೂ ಕು ನಾರ್‌ ಗೆ ಇಂಪು 

(2401-00-197-1-00) 

1 ಟ್ರೃತರಗೆ ಸಹಾಯಧನ-ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನ 

(2435-00-101-0-63) | 


ನೇಂದ್ರ ವಲಯ/ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳು 


1 ರಾಷ್ಟ ೨ರಕ್ಷತೆ ಮಿಶನ್‌ 


2401-00-102-0-08 


ಸಿಯಿ ಆಹಾ 


2401-00-108-7-15 


Shimane 


ಇತರ ಘಟಕ 


2401-00-108-1-16 


ನಿನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಚೀಟಿ 


ಜಲಾನಯನ ಅಭಿಪೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ; 
ಲ ರಳಬ್ಬಿದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ; 
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aw 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಇ 180 ಎಂಆರ್‌ಇ 2020/ಇ.ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ. 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 08.07.2020 

ಅವರಿಂದ : 

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 

ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ, 

ಬಹುಮಹಡಿಕಟ್ಟಡ. 

ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಅವರಿಗೆ : A 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಮಾನ್ಯರೇ, 
ವಿಷಯ : ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ3320ಕ್ಕೆ 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ, 
ಉಲ್ಲೇಖ : ತಮ್ಮಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ್ರಶಾವಿಸ/5ನೇವಿಸ/6ಅ/ಪ್ರಸಂ:3320/2020, 
ದಿನಾಂಕ:16.03.2020. 
* 

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ, 

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಫೌಜಲಗಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಶಿವಾನಂದ್‌ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ 
ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ3320ಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ:30.03.2020ರಂದು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತರದ 05 

R ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್‌. ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಮೇಲ್‌ 

ಸ: dsab-kla-kar@nic.in ರ ಮೂಲಕ ಸಹ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 


ತ ಬುಗೆ 


(ಬಿ್‌ೆಂಜುನಾಥ್‌) 
ಸ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1, 
¢ Te ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ. 
7 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಇ 180 ಎಂಆರ್‌ಇ 2020/ಇ.ಆ ಕರ್ಸಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಜೆವಾಲಯ 
ಬಹುಮಹೆಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ. 
ಭಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕಃ 08.07.2620 
ಅಷರಿಂದ : 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ, 
ಬಹುಮಹಡಿಕಟ್ಟಡ, 
ಜೆಂಗಳೂರು. 
ಇವರಿಗೆ : 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಮಾನ್ಯರೇ, 
ವಿಷಯ : ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆತ320ಕ್ಕೆ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಉಲ್ಲೇಖ : ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಶಾವಿಸಗಿ5ನೇವಸ/6ಅ/ಪ್ರಸ೦3320/2020. 
ದಿನಾಂಕ:16.03.2020. 
Ps 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಭನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ, 
ಮಾನ್ಯ ಸದಾ ದಸರಾದ ಶ್ರೀ ಕೌಜಲಗಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಶಿವಾನಂದ್‌ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ 
ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಕ್ನೆ ನ 330ಕ್ಕೆ ದಿಸಾಂಕ:30.03.2020ರ೦ದು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತರದ 05 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು (se ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್‌. ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಮೇಲ್‌ 
oa: dsab-kla-kar@nic.in ರ ಮೂಲಕ ಸಹ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 


ಮಾ 


RS 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ. 


(ಬಿ.ಎಸ್‌.ಮಂಜುನಾಥ್‌) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1, 


XT ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ. 
ಜು 


ನೈ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು 

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಅಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ. 
ಸರ್ಕಾರದ 'ಜಂಟಿ 3 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ರ ಸಹಾಯಕರು, ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ. 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ (ಸಮನ್ವಯ ಶಾಖೆ). 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಧಾನಸಬೆ 
1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 3320 
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕೌಜಲಗಿ ಮಹಾಂತೇಶ್‌ ಶಿವಾನಂದ್‌ (ಬೈಲಹೊಂಗಲ) 
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 30.03.2020 
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಸಹಕಾರ ಸಜಿವರು 
ಸರ ತ್‌ ಘತ್ಸರ | 
ಇ 'ಕವ್ಯದಕ್ಷ ಕತಕಾದ ಎಷ್ಟ ಇಡತಹಯನ್ನು [ಸಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2019-20ನೇ ಸಪ] 
ಖರೀದಿಸಲು "ದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ಎಫ್‌.ಎಕ್ಕೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗರಿಷ್ಟ 1,43,390 
ನೀಡಿರುತ್ತದೆ; ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಟನ್‌ ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸ ಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಆ! ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ್‌ ಪಕೀದಿ`' ಮಾಡಿದ ಇಷ TRIO TOOTS ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ” 1,23,211 
ಎಷ್ಟು ರೈತರಿಂ- ಒಟ್ಟಾರೆ 10,17,830. ೨6 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ 
ಕಡಲೆಕಾಳು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ನ್ನ ಸಾಘ್ಟ್‌ಪೇರ್‌ ಕೂಷನಂದಾಗ ಕೈತರಗೆ1ಸಾಫ ಫ್ಸ್‌ವೇರ್‌ ನಕೋಷಗಹ 3ಂಡಬಂದೆ Er] 
ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ, ನೊಂದಣಿ 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 
ಈ ಬಂದದ್ಗಲ್ಲಿ, ಸರ್ನಕ ಕೈಸೂಂಡಹುವೆ] 114,242 ರೈತರು ನೊಂದಣಿ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು (ವಿವರ ನೀಡುವುದು? ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ರೈತರ ಖರೀದಿ 
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ky J 
ಸಂಖ್ಯೆ ಸಇ 180 ಎಂಆರ್‌ಇ 2020 


om 


EF ಸ Nia 


ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು 
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[> XS 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೇ ಸಕಇ 11 ವಸೆಐಲಫಿ 2೧9 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ:!3 -೦3-2೦೦೦. 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: 
Ole. 0 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 4% 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಅಜೆ 3% 
ವಿಧಾನಸೌಧ. 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಐರಾಸ್ಯರೇ, 


[ನ 
ವಿಷಯ:-  ಮಾಸ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪ್ರರಿಷತ್‌” [ತ್‌ ನವನ 
ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ. .. ಇವರ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 36 /ನಿಯಪ- 


78/-/ಗಸೆ.ಸೂ-ತರ!ಕ್ಥೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


ಸೇಶೇಸೇಸೇಸೇ 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಷೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಎನನ ಸನ/ನರನರ್‌ನವನ್ಯರವ 
ಕೀ/ಶೀಪುಖ ಗುಟ್ಟಿನ... ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ೬36 /ನಿಯಮ-73/ /ಣೆ.ಸೆ.ಸೂ-3ರಣ್ಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ .129. ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ನಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ. 


(ಕೆ ಮಾರ್‌) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಖೆ 


ಚುಕ್ನೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ  : 686 


ಸದಸ್ಯರ 


ಹೆಸರು 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


: ಶ್ರೀ ಗೂಆಹಟ್ಟ ಡಿ ಶೇಖರ್‌ 
16.03.202೦ 


: ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 


ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಚಿವರು. 


3 ತ್ನ ತಕ 
ಇ)" ರಾಜ್ಯದಕ್ಷ ತದ ಮೂರು `ವರ್ಷಗಳ್ಲ ಕಳದ ಮೂರುವರ್ಷಗಳ ರಾಜ್ಯದಣ್ಲನೆ ಪರಿಶಿಷ್ಠ 


ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ. 
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ 
ಪಕಕ ಪಾತ] ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರಗಡ 
ವರ್ಷ ಮಂಜೂರಾತಿ "ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ 
ಮೊತ್ತ 

2516-7 2ರರಿ.೦೮ ಕರರ 

2017-18 ರ:ರರ [XT 

| Ee] ಕರರ ಇರ:6೦ 


[eer ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ] ' ಜ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ | ಜಾತಿ. ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ 
ಮೂಲಭೂತ  ಸೌಕರ್ಯಗಳಗಾಗಿ ನೀಡಿದ | ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು: ಈ ಪೈಕಿ ಹೊಸದುರ್ಗ ಬ್ಲ ಅಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಠಂ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು (ಜಲ್ಲಾವಾರು, ANS 
ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು/ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರ ತನ 
ನೀಡುವುದು): ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ 
| ಪಕಿಶಷ್ಠ'ಹಾತ7 `ಪರಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ 
ವರ್ಷ ಮಂಜೂರಾತ| ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ 
ಮೊತ್ತ 
2016-17 | 20000.00 3869.0೦ 
೨66152 438120 
2೦18-19 506577 1564100 


ಈ ಪೈಕಿ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ/ಟಿ.ಐಸ್‌.ಪಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಈ 


ಜಲ್ಲಾವಾರು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು/ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 


ಆ) 


ಕತೆದ್‌ ಮೂರು ವರ್ಷಗಕ್ನಾ' ಹಾನಡುರ್ಗ ಕ್ಷೇ 
ಎಸ್‌.ನಿ.ಪಿ/ ಅ.ಐಸ್‌:ಹಿ ಇತರೆ ಅನುದಾನ 
ನೀಡಿಕೆಯಲ್ವ ಅಸುದಾನದ ಹಂಚಕೆಯಲ್ಲ 
ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ: | ii 


E75} 


ಇ) 


ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ" `ಅಂಪೇಡ್ಸರ್‌ ಇಫವ್ಯದ್ಧ] 


ನಿಗಮದಲ್ಲ ಭೋಪಿ, 'ಲ೦ಬಾಣಿ, ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತಾ, ಗಂಗಾ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಇತರೆ -ಯೋಜನೆಗಕಲ್ಲ' ಫಲಾನುಭವಿಗಳ 
ಆಯ್ದೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು; 
(ವಿವರ:ನೀಡುವುದು)? 


ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಪಿ ಅಭವ್ಯೃದ್ಧೆ ನಿಗಮ, ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂ 
ಅಭವೃಧ್ಧಿ ನಿಗಮ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಆದಿ ಜಾಂಬವ ಅಭವೈದ್ಧಿ 
ನಿಗಮಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಿಯಾಯೋಜನೆಯಲ್ಲ ಉದ್ಯಮ 
ಶೀಲತಾ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ. ಹಾಗೂ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಗೆ ಅಸುಗುಣಬಾಗಿ 
ಆಯ್ದೆಯಾದ ಭೋವಿ, ಲಂಬಾಣಿ ಹಾಗೂ: ಆದಿ. ಕರ್ನಾಟಕ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯಾ ನಿಗಮದ ಗುರಿಣೆ. ಅನುಸಾರವಾಗಿ 
ಡಾ: ಚ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌ ಅಭವೃಧ್ಧಿ ನಿಗಮದ(್ಲ: ಪರಿಗಣಿಸಿ 
ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಸಕಇ 


149 ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಪಿ ೭೦೭೦ 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು 


“ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಗೂಳಹಟ್ರ್ಟ ಡಿ.ಶೇಖರ್‌ ರವರ ಹುಕ್ನೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-೮36 ಕ್ಜೆ 
ಅನುಬಂಧ-1 


2೦16-17 ಮತ್ತು 2೦17-18ನೇ ಸಾಅನಟ್ಲ ಪರಿಪಿಷ್ಠ ಹಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ. 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲ 


ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಅಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ 


1080.0೦ 


940.೦೦ 1740.0೦ 


ಆನೇಕಲ್‌ 325.೦೦ 7೩25.೦೦ 
ದೇವನಹಳ್ಳಿ 300.0೦ 145.00 445.೦೦ 
as [es | sees | 55s | 


ನೆಲಮಂಗಲ 450.0೦ | 3೦೦.೦೦ 75೦.೦೦ 
ಚಿತ್ರಮರ್ಗ 79.೦೦ 122೦.62 


200.00 475.0೦ 


ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


10 


ತಾಲ್ದಾನನ ಹ ನ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಜಡುಗಡೆ ಮಾ” 5 ಮೊತ್ತ 


2017-18 


37 ಅನ್ನ್ಷಡಹ ಷರ 3 
ಸಂ ಸಂ 


SE 


8d 


2016-17 


*|0 
& 
: 
[e] 
2 
[ 
8 
9 
[o) 


2೮ ಕೊರಟಗೆರೆ ೨8.00 4೦೦.೦೦ 


27 ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಯ 40೦೦.೦೦. | oo | 


IEE 
ಕೋಲಾರ 


69.೦2 219೨.೦೭ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 348.00 | 200.00 ೮548.೦೦ 
7 


4 
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34 
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[ef 
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[9] 
[e) 


ಕ. ಜಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು ಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು 
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಅಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ 


i ಸಂ 
2೦16-7 2೦7-18 ಬಟ್ಟು 
46 ಸಾಗರ 50.00 ೦.೦೦ ೦.೦೦ 
47 100.0೦ 0.೦೦ 100.೦೦ 
48 0.೦೦ y; 5೦.೦೦ ರಲ.೦೦ 
9 ಶಿವಮೊಡ್ಧ 49 100.00 2೦೦.೦೦ 300.0೦ 
50 865.0೦ 25.೦೦ 89೨೦.೦೦ 
100.00 155.೦೦ 26೮5.೦೦ 
ರಂ ಹೊರಬ 0.೦೦ ೦.೦೦ ೦.೦೦ 
೮8 ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ 150.೦೦ 86ರ.೦೦ 615.೦೦ 
54 ಹುಣಸೂರು 240.0೦ 300.0೦ 54೦.೦೦ 


(2) 
| ್ಲ 
[53 
8 
© 
[ 


10 ಮೈಸೂರು 
|e 
59 ಅ.ನರಸೀಪುರ 
ಗ 
ಚಾಮರಾಜನಗರ 
1 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಾಪೇ 
ಮದ್ದೂರು. 
:66 ಮಳವಳ್ಳ 0.೦೦ 
12 ಮಂಡ್ಯ 67 ಮಂಡ್ಯ 2೭5.೦೦ ೦.೦೦ 2೦2ರ.೦೦ 
68 ನಾಗಮಂಗಲ 2೦೦.೦೦ 90.೦೦ Uk 29೦.೦೦ 
69 ಪಾಂಡವಪುರ ; 0.೦೦ 0.೦೦ ೦.೦೦ 
| 70 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 2ರಂ.೦೦ | 0.೦೦ 25೦.೦೦ 


ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಬಡುಗಡೆ ಮಾ 3 ಮೊತ್ತ 


2016-17 | 2017-18 


೦.೦೦ 


[) 
gy 
] 
3 


76 


pe) 
9 
Q 
[e) 
fe] 
a 
[e) 
[ 


77 ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ 


78 ಸಕಲೇಶಪುರ 0.೦೦ ೦.೦೦ 
; ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 2೮.೦೦ 0.೦೦ 


ಎ KEN 


ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ 


ಶೃಂಗೇರಿ 


p 
| 
UCBOE 


[oe] 
[MY 


> 


sme | 207-1 ಬಟ್ಟು 


R 


ರಾಮದುರ್ಗ 0.೦೦ 2೦೦.೦೦ 
ಬೈಲಹೊಂಗಲ 0.೦೦ 2 0.೦೦ 
ರಾಯಬಾಗ 5೦.೦೦ 15೦.೦೦ 
ಖಾನಾಪುರ 0.೦೦ ೦. 
ಬೆಳಗಾಂ 


ಗೋಕಾಕ 20೦.೦೦ 0.೦೦ 


0.೦೦ 


0.೦೦ 0.೦೦ 0.೦೦ 


ಸವದತ್ತಿ A 
105 ಅಥಣಿ 100:00 ೦.೦೦ 100.೦೦ 


ಜಹಾಪುರ 109 ಹಿಂಧಗಿ 0.೦೦ 50.00 5೦.೦೦ 
10 ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ | 00೦ | 100.00 100.00 
RN 


12 ಬಾಗಲಕೋಟೆ 0.೦೦ 0.೦೦ 0.0೦ 
[ 3 ಮುಧೋಳ 160.00 0.೦೦ 160,00 
"4 ಬೀಳಗಿ 60.00 . A 
ಬಾಗಲಕೋಟಿ _ | B 


1ರ ಬಾದಾಮಿ 0.೦೦. 

ne ಜಮಖಂಡಿ 0.೦೦ ೦.೦೦ 0.೦೦ 

17 ಹುನಗುಂದ ೦.೦೦ 0.೦೦ 

1s | ಕುಂದಗೋಳ ೦.೦೦ ೦.೦೦ 0.೦೦ 

no ನವಲಗುಂದ 2೦೦.೦೦ 0.೦೦ 2೦೦.೦೦ 
ಧಾರವಾಡ 120 ಹುಬ್ಬಳ್ವಿ 15೦.೦೦ 5೦.೦೦ 2೦೦.೦೦ 

121 ತಲಘಟಗಿ ©.೦೦ ೦.೦೦ ae ೦.೦೦ 


122 ಧಾರವಾಡ 100.0೦ ೦.೦೦ 100.00 


ಕ ನ ಕಾ ಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಜಡುಗಡೆ' ಮಾಡಿ ಮೊತ್ತ 
2067 2೦೧7-8 ಇಟ್ಟು 
123 ಗೆದಗ ೦.೦೦ 0.೦೦ 0.೦೦ 
124 ಮುಂಡರಗಿ 0.೦೦ ೦.೦೦ 0.೦೦ 
2೭ ಗದಗ 12ರ ನರಗುಂದ ೦.೦೦ 0.೦೦ 0೦.೦೦ 
| ws | ರೋಣ 0.೦೦ 0.೦೦ ೦.೦೦ 
127 ಶಿರಹಣ್ಣ 25.೦೦ 0.೦೦ 25.೦೦ 
128 ಬ್ಯಾಡಗಿ 2೦೦.೦೦ 0.೦೦ 2೦೦.೦೦ 
129 ಹಾವೇರಿ 0.೦೦ 0.೦೦ ೦.೦೦ 
130 ಹಾನಗಲ್‌ 0.೦೦ 0.೦೦ 0.೦೦ 
28 ಹಾವೇರಿ 131 ಹಿರೇಕೆರೂರು 0.೦೦ 0.೦೦. 
me ಮು 
CASE RSE 
SUE ದಾ 
135 ಕಾರವಾರ 100.0೦ 10೦. ೦೦ 
136 ಅಂಕೋಲಾ 2೦೦.೦೦ 
137 ಕುಮಟಾ 0.೦೦ ೦೦. 
138 ಹೊನ್ನಾವರ 0.೦೦ 
139 ಶಿರಸಿ ೦.೦೦ IE: 
24 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 140 ಸಿದ್ಧಾಪುರ 0.೦೦ 0.೦೦ 
141 ಮುಂಡಗೋಡಾ 100.00 § 
142 ಯಲ್ಲಾಪುರ ೦.೦೦ Tr 
143 ಹಳಯಾಳ 0.೦೦ 
4 ಜೋಯಡಾ 0.೦೦ 
145 ಫಟ್ಗಕ 200.೦೦ 


ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ. ಜಡುಗಡೆ. ಮಾಢಿದ. ಮೊತ್ತ 


2 2೦167 ssa ಇಟ್ಟು 

46 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 0.೦೦ 0.೦೦ 

147 ಅಫಜಲಪುರ ೦.೦೦ 0.೦೦ 0.೦೦ 

148 ಆಳಂದ 0.೦೦ 0.೦೦ 0.೦೦ 

೦5 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 149 ಜಿಂಚೋಳ 2೦೦.೦೦ 0೦.೦೦ 2೦೦.೦೦ 

ಚಿತ್ತಾಪುರ 0.೦೦ 0.೦೦ 

ಜೇವರ್ಗಿ 0.೦೦ 10೦.೦೦ 

ಸೇಡಂ ೦.೦೦ 0.೦೦ 

158 ಅಂಗಸೂಗೂರು ಕಂ.೦೦ ರಂ.೦೦ 

154 0.೦೦ 100.0೦ 
Bs 

Saas [ss 
Sa eS 
ews || 

| ಕುತ | 20.೦೦ ೦.೦೦ 2೦.೦೦ 

27 ಕೊಪ್ಪಳ 

ಗೆಂಗಾಪತಿ 15೦.೦೦ 0.೦೦ 15೦.೦೦ 

ಕ೦೦.೦೦ 0:೦೦ 5೦೦.೦೦ 

0.೦೦ ೦.೦೦ ೦.೦೦ 

0.೦೦ 0.೦೦ ೦.೦೦ 

100.00 0.0೦ 100.0೦ 

2೮ ಬಳ್ಳಾರಿ 165 ಹೊಸಪೇಟಿ 0.೦೦ ೦.೦೦ ೦.೦೦ 

166 ಕೊಢ್ತಿಗಿ 0.೦೦ ೦.೦೦ 0.೦೦ 

167 ಸಿರಗುಪ್ಪ 100.00 0.೦೦ 100.0೦ 

168 ಸೆಂಡೂರು 0.೦೦ ೦.೦೦ ೦.೦೦ 

a ES 


ಇನ್ಟರ್‌ ಸಹ 


0.೦೦ 24.50 


೦.೦ 120.00 


2೦೦೦೦.೦೦ | ಅ66!5ಂ | 2966102 | 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಗೂಆಹಟ್ಟ ಡಿ. ಶೇಖರ್‌ ರವರ ಚುಕ್ಷೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-ಆ6 ಕ್ಥೆ ಅನುಬಂಧ- 
2 


2೦18-1೨ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ ಕಾಲೋನಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ/ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಹಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳೆಲ್ಲ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ. 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲ 
ತ'ಣಕ್ಷ/ ಈಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯುತಿ! ತಾಲ್ಲೂಹ 'ಪಂಜಾಯತಿಗಳ ಇಡುಗಡ ಮಾಡಡ'] ಅನುಐಂಧೆಗೆಳ ವಿವರ 
ಸಂ ವಿವರ ಮೊತ್ತ 


1 ನಧಾನಸಫಾ ಕ್ಷಾತ್ರೆಗಳ ವ್ಯಾಸ್ತಯ್ಲನ ಪರಿಶಷ್ಠ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವುದು 


39514170 


ಸಫಾಸ್ನಾತ್ತಗಳ ವ್ಯಾ್ತಿಯಛನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ ಮೂಲಘೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಗನ ಪಪಾತ ತಾನ್ಲಾಪ 
ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಹಾತಿ 
ಕಾಲೋಸಿಗಳಟ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


(ಅಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ರೂ.44100.75 ಲಕ್ಷಗಳೆ ಪೈಕಿ ರೂ.7109.723 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಲ್ಲೆಗಳ ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ 
ವರ್ಗಾಲಯುಸುವುದು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.) 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಗೂಆಹಟ್ಟ ಡಿ.ಪೇಬರ್‌ ರವರ ಜುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಲ್ಲೆ ಸಂಪ್ಯೆ-636 ಕ್ಜೆ 
ಅನುಖಂಧ-2 (ಎ) 


2೦13-1೨ ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ ಕಾಲೋನಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ/ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಹಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಅಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ 


3T ಲ್ಗೆ ಸಧಾನಸಫಾ ಕ್ಷತ್‌ತ ನವ್‌] ಮಂಷಾರಾತ ಪಾತ್ರ 7ಪಡಗತ ಹಾಡದ ಮೊತ್ತ 
ಸಂ 
7 ಆನೇಕಲ್‌ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 32೦.೦೦ ಇ | 
ಮಹದೇವಪುರ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 135.೦೦ 101.50 
70.0೦ 6.0೦ 


ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


ಸ್‌.ಸಿ) 
18 |ಪರಿಹರ 
19 ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷೀಂ 
[ ದಾವಣಗೆರೆ 
20 ಚೆನ್ನಗಿರಿ 
2 ಹೊನ್ನಾಳಿ 


ಜಗಳೂರು. 65.೦೦ ೮8.೦ 


pe | 
23 ಫಾಲಾರ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಫೀಲ್ಡ್‌ ಇಂಂ:೦೮ 28800 | 
24 ಐಂಗಾಪೇಲೆ' (ಎನ್‌ಸಿ) 1 445.೦೦ 4೦೦.5೦ 

Jed AU | 
ಡರ ಮಾಲೂರು 135.೦೦ 12150 

| ಕೋಲಾರ y } 
26 ಮುಳಬಾಗಿಲು 10೦.೦೦ 9೦.೦೦ 
27 |ಕ್ರೀನಿಪಾಸಯರೆ 450.೦೦. 4೦5.೦೦ 

F— 

75.0೦ 4 6750 


ಕೊರಟಗೆರೆ (ಎಸ್‌.ಪಿ 102೦,೦೦ 


ಪಾವಗಡ (ಎಸ್‌.ಸಿ) ಜಂ 
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180.0೦. 
135.00 


148.50 


| Soo ——] 8100 p 
ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ 


388.50 


[8 
$ 
[sg 


[s/s 874] 
4 
& 
| d) #T BT ETETeE 
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2 Jade 
8 
ಚ 3/38 ಹ 
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ತಿ ೬[5 
[3 
pe 
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FE 
| 
[3 
ll 
9 
[oe] 
[9] 


90.00 


ಈ 
[se] 
[i 
4 
[ 
9 
[] 
[] 


ಹನೂರು 


66 170-0೦ 1ರಡ.೦೦ 
67 ಚಾಮರಾಜ ಚಾಮರಾಜನಗರ 170.೦೦ 153.೦೦. 
ಸಗರ ಡುಂಡ್ಸುಪೇಟಿ 3ರ.೦೦ 315೦ 
69 ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 145.೦೦ 123.೮೦ 
70 [ಮಳವಳ್ಳಿ (ಎಪ್‌.ಸಿ) 185.೦೦ 166.50 
[| ಮದ್ದೂರು 26೦.೦೦ 2೦4.೦೦ 
72 'ಮೇಲುಕೋಟೆ 110.00 ೨9.೦೦ 
| ಮಂಡ್ಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 90.೦೦ 8100 
74 ನಾಗಮಂಗಲ 2೦.೦೦ ಅಜ.5೦ 
[| ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟಿ ೨೦.೦೦ 100 
76 ಮಂಡ್ಯ 75.೦೦ 67.5೦ 
77 ಸಕಲೇಶಪುರ. (ಎಸ್‌.ಸಿ) 845.೦೦ 475.50 
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೋಕ 9೨೦.೦೦ 8100 


ಅರಸೀಕೆರೆ 


6 ಚಕ್ಕಮಗಳೂರು 
[87] 
ಕೊಡಗು 
89 
9೦ 
9 
1]. ದಕ್ಷಿಜ ಕನ್ನಡ 
೨2 
೨3. "ಮಂಗಳೂರು ನಗರ (ದಕ್ಷಿಣ) 
94. [ನ 64ಶ;೦೦. ರರಂ9.ಕ೦ 
[| ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕೆಕ 3ರ.೦೦ 3150 
96 ಉಡುಪಿ 100.0೦ 57:5೦ 
87 ರ 135.೦೦ 1215೦ 
[=] ರಾಯಭಾಗ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 21೦.೦೦ 189.00 
o9 ಬೆಕಗಾಪಿ ಯಮಕನಮರಡಿ (ಎಸ್‌.ಟ) 2೦೦,೦೦ 180.00 
[100 | ಜಕ್ಟೋಡಿ ಸದಲಗಾ 170.೦೦ 153.೦೦ 
101 ಅಥಣಿ 170.0೦ 146.00 


ಬಾದಾಮಿ 
ಹುಚ್ಚಳ್ಳ - ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದ್ರ 


135.೦ರಿ 125ರ 
[031 3500] 1215೦ 
[104] ವ8ರ.೦೦ i» 226.5೦ 
[105] ಬೆಳಗಾವಿ 135.೦೦ 1 12150 
[106] 135:0೦ ? 1215೦ 
[107 | 5.೦೦ 15೦ 
(os 35:೦೦ iso "1 
19 ನಾಗಠಾಣ ವಸ್‌) 165;00 aj] 148.5೦ 
ಗ] ಖಸವನಲಾಗೇಪಾಡಿ | 
1 
[12] ವಿಜಯಪುರ 
13 
14. | 
ಟೆ 
16 — 
Fr] 
1s ಖಾಗಲಕೋಟಿ 
ito ಜೀಳಗಿ 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳ - ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ 15೦ 
si 540.೦೦ 
12೮ 12150 
ಗದಗ 
[= p ೮4೦.೦೦ 
27 135.5೦ 
128 2619೦ 
ಹಾವೇರಿ. 
129 68.00 
130 3450 
121] 153:0೦ 
132 175.5೦ 
133 ಉತ್ತರ ಕನ್ನೆಡ 315೦ 
| N| 
134 9೦.೦೦ 
10150 


ಚಿತ್ತಾಪುರ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 


ಚಂಟೋಳ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 


ಶ4೨೦47 


ಕಲಬುರಗಿ 


1308.00 


128.೦೦ 


Ss —! 
ಜಮ ವಾ | 


ಕನಕಗಿರಿ (ಎಸ್‌.ಸಿ) x . 
ವ EN EIS SEE 


ಹೊಪ್ಪಳ 


ಶೋಲಾಮರ (ಎಸ್‌:ಟ) 


100.0೦೦ 20.೦೦ ] 
ಶಹಾಮರ 28೮.೦೦ 2೭6.5೦ 1 
ಯಾದಗಿರಿ 
ಗುರುಮಿಶಕಲ್‌ 210.೦೦ 169.೦೦. 
ಯಾದಗಿರಿ 230.೦೦ 207.0೦ | 
ಬಟ್ಟು 39೮147 3412೦5೮೮ | 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಗೂಆಹೆಲ್ಟ ಡಿ.ಶೇಖರ್‌ ರವರ ಚುಕ್ನೆ ರಹತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-636 ಕ್ಜೆ 
ಅನುಲಂಧ-೭ (ಜ) 


2018-19 ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ ಕಾಲೋನಿ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಯೋಜನೆ/ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ" ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 
ಜದಗಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಸುದಾನದೆ ವಿವರೆ. 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಟ್ಲಿ 
T TT ಡುಗಡೆ 1 
ತ್ರ ಜಲ್ಲೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ ಮಾಡಿದ 
ಸಂ ಇವೆ 3 ಮೊತ್ತೆ 
J iB 
717 ತಂಗತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 5೦.೦೦೦ oo | 
2 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 35೦.೦೦ 315.೦೦ | 
3 | ದಾವಣಗೆರೆ ದಾವಣಗೆರೆ 8ರ.೦೦ 24.5೦ 
p ಕೋಲಾರ 1 ಕೋಲಾರ ನರಂ.೦೦ 49೦.೦೦ 
AS 
5 ತುಮಕೂರು T ತುಮಕೊರು ಡರ೦.೦೦ [ ಡರ.೦೦ 
6 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 8೮೦.೦೦ 315.೦೦. 
RS SR 
7 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ 40.0೦ 306.00 
8 ಬೆಳಗಾವಿ ಚಕ್ಟೋಡಿ 4 1.೦೦ 
TBs | SS 


ನಾಸಪಾು ನರಪಾತ 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಗೂಳಹಟ್ಟ ಡಿ.ಶೆುರ್‌ ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಲ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-636 ಕ್ಲೆ ಅನುಬಂಧ- 


2 (ಹಿ) 


"2೮18-19ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ ಕಾಲೋನಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ! ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಲ್ಲೆ/ ಜಲ್ಲಾ ಪಂಜಾಲುತಿ/ 


ತ 
ಸಂ 
| 


ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ. 


ತಾಲ್ಲೂಕು. ಪಂಚಾಲುತಿಗೆಳೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಹಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಘೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗೆಳಣ್ಣ 


ಜಲ್ಲೆಗ ಜಲ್ಲಾ ಪೆಂಚಾಲಯುತಿ/ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಪಂಲಚನಯುತಿಗಳ ವಿವರ 


ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ 


ಇಡುಗಡ ಮಾಡದೆ 


1 


ಫಾಡಗು 


ತನಡಗು ಇಳ್ಲಪ್ದ ಪಾತ ಪಪೋಷದಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ: ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳೆಲ್ಲ 
ಮೂಲಘೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


ಕಲಜುರಗ 


ಕಲಬುರಗಿ 


ಮೈಸೊರೆ 


ಇನಮರಗ ಇನ್ದಾ ವ್ಯಾತ್ತಮಣ್ಣನ ಪರಕಷ್ಣಹಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಣ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


ಸೂರು ಜಲ್ಲೆ, 
ಪ್ರಿಯಲ್ಲನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


[= 


ದ್ಲೌಣ ಕನ್ನೆಡ 


ದಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಾ'ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 
: ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


1000.0೦೦ 


ರ338.000 


705.000 


70.0೦೦ 


75.0೦೦ 


4804.20 


634,50 


63.00 


67.50 


ಯಾದಗಿರಿ 


ಕಪಮರನ ಜಲ್ಲೆ, ಕರಬುರನ `ಹಕ್ಲಾ ಪರಜಾಯತ್‌ 

ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೆಂಗಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 

ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


MS 


5೭.50 


ಬಳ್ಳಾರ ಇಲ್ಲ. ಇಳ್ಳಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂತ್ಸಗಳಕ್ಷೇತ್ರ 
ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ. ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


! 


2೦.೦೦೦ 


14.00 


ಹಾದರ ಇಕ್ಸೆಯ'ನನಿಧೆ ಗ್ರಾಮಗಳ 60.00೦ 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಹಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 


ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


| 


42.೦೦ 


L 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಗೂಳಹಟ್ಟ ಡಿ.ಶೇಖರ್‌ ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
I 636 ಕ್ಥೆ ಅನುಬಂಧ-8 


2೦1೨-2೦ ಸೇ ಸಾಅನಣ್ಣ ಕಾಲೋನಿ ಅಭವೃಧ್ಧಿ ಯೋಜನೆ / ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ವಿಧಾನಸಭಾ/ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು! ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಪ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 

ಅನುದಾನದ ವಿವರ. 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ 


ಸತ ನವ 


ಮೊತ್ತ 


ಘೊಮ್ಮನಪ್ಪಾ 3೦.೦೦ 


100,00 


480.0೦ 
180.00 


ಆ.58 


15.00 


30.00 


37 ಕೋಲಾರ 

28 5೦.೦೦ 

29 30.೦೦ 

30 ತೆರಿ.೦೦ 

81 8೦.೦೦ | 
ತುಮಕೂರು 30.೦೦ 
130.00 

34 80.೦೦ 

ತರ " 80.00 

86 SE 6೦.೦೦ 

87 2೦೦.೦೦ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಿಲ 

89 3೦.೦೦ 

40 ಘಾ] 
41 30.0೦ 

B] ag 
15 
ess 
ನಾನಕ | 
ಸಾ CS EN 
ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು 100.0೦ 
48 ಚಾಮರಾಜ 100.00 30,0೦ 

49 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 100.00 30.೦೦ 

ಚಾಮರಾಜನಗರ 

| 50 | ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 100.0೦ 30.0೦ 
ಮಂಡ್ಯ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 100.0೦ 30:೦೦ 
ರವ. ಹಾಸನ 100.0೦ 30.0೦ 
ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ 100:0೦ 30:೦೦ 

[ys ಹಾಸನ ಅರಸೀಕೆರೆ ಹ 30.00೦ 
5೮ ಪನ್ನಪ್ಞಣ 400.0೦ 12೦.೦೦ 3 
56 ಸಕಲೇಶಪುರ ೦.೦೦ 

ಈ7 ಮೂಡಿಗೆರೆ 5555 
Ka ಸ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 30.66 
| 9೨ | ತರೀಕೆರೆ 30.೦೦ 

60 ಕಡೂರು 80.00 


ಮಡಿಕೇರಿ 7100.05 30.0೦ 


30.00 p 


rs 
1 ಉಡುಪಿ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ 100.0೦ 30.00 

ಕ್ರ 100.00 30.೦೦ 
ಮೂಡಣಜದಿರೆ 100.೦೦ 30.00 
ಸುಕ್ಕ 2೦೦.೦೦ 60.00 
ಬಂಬ್ಬಾಕ 100:00 30.00 p 
ಪುತ್ತೂರು 100.0೦ 30.00 


ಸಹ 355ರ 
ಕುಂದಾಪುರ 100.00 30.00 


ಬೈಂದೂರು 100.00 30.00 
ಕಾರ್ಕಳ 100.0೦ 30.00 
ಕಾಪು 120.00 40.೦೦ 


ಕಾಗವಾಡ 100.0೦ 80.00 
ಅಥಣಿ 100.0೦ 30.೦೦ 


ಪನ ನರರ 


ಕುಡಚಿ 30.00 
ಕಿತ್ತೂರು 100.00 | 3000 | 
ನಿಪ್ಪಾಣಿ 30.೦೦ 


ಬೆಳಗಾವಿ 
| 
ಯಮಕನಮರಡಿ 100.0೦ 30.00 
ಅರಭಾವಿ 100.00 30.0೦ 
ಸವದತ್ತಿ 100.೦೦ 30.00 
ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ 100.00 30.00 
ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ 100.0೦ 30.0೦ 
ರಾಮದುರ್ಗ 100.0೦ 30.00 
ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ 100.೦೦ 30.00 
ಜಂ ಫತಾ 
ಈ ಸಾಾಜನರ 
93 100:0೦. 30.00 
ಅರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 615.೦೦ 287.5೦ 
೨6 ಬಾದಾಮಿ 100.00 30.0೦ 
EY ಹುನುಗುಂದ 100.0೦ 
೨8 ಜಮಖಂಡಿ 100.00 30.00 


ನಾ 


100.00 
100.00 


6560.83 


1207810 


ಅನುಬಂಧ -! 


ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೊಆಹೆಟ್ಟ ಡಿ. ಶೇಖರ್‌ (ಹೊಸದುರ್ಗ) ರವರ ಚುಕ್ನೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ 
ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಂಖ್ಯೆ: ೮36ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ 


೨೦16-17 (ಪರಿಶಿಷ್ಠ: ಪಂಗಡ) 


[i 


ಜಿ 
ko) 
“| 
8 
a 
ek 
[e5 
ಥ್ರ 
3 


ವಿಧಾನ ಸಫಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ ತಾಲ್ಲೂಕು da F ಗಳಲ್ಲ) 


ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ 100.00 
ಆನೇಕಲ್‌ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ 
ಯಲಹಂಕ 


ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ 


i 


80,00 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 


ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಲ್ಲೆ 
ದೇವನಹಳ್ಳ 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 
ಹೊಸಕೋಟೆ 


pd 


ಬಳ್ಷಾರಿ ಅದ್ರೆ 
ಬಳ್ಳಾರಿ 
ಕಂಪ್ಲಿ 5೦.೦೦ 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 100.00 


| 


]- 
i } 


$ 
B 
k 


ಪೆಳಗಾವಿ ಇಲ್ಲೆ 


ಯಮಕನಮರಡಿ 
ಜಕ್ಸೋಡಿ-ಸದಲಗ 


100.0೦ 


150.೦೦ 


ib 


|: 
aq 
[3 
“ 
[3 
3G; 


3 
| 
£ 


75.00 


p 
E 
g 


[UN 
ಸ el 
[58 
[xM 3 
ki 
6b 


ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು ಸದಸ್ಯರು 
ಚಳ್ಳತರ 


ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 
ಚಾಮರಾಜನಗರ 


ಭಂಟ್ವಾಳ 


ಮೊತ್ತ 
(ಯೊ. ಲಕ್ಷಗಕಲ್ಲ) 


ತ್ರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 


F] 
೫ 
y 
38, 

e 

5 

¥ 


ಅರಸೀಕೆರೆ 


| 


g 
g 
ರ 
[ನ 
36 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ 


: 


30.00 


p 

ಚೆ 
| 
bGL 


g 
[e) 
8 
[ 
36 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 


ಫ 
g 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ 5೦.೦೦ 


50.0೦ 


260.00 


- 
Ko 
@ 
% 
ph 
5 
ಕ 


784.00 


Fs 
5 
ಕೆ 
g 
35 
p 
pi 
pe 
| 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರು 
ತೀರ್ಥಹಳಜ್ಜ 
ಶಿಕಾರಿಪುರ 


ಮೊತ್ತ 


ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಮೊತ್ತ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಟ್ಣ) 


ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು 


184.00 
ಒಟ್ಟು 184.00 


ಒಟ್ಟಾರೆ 438120 


ಅನುಬಂಧ-1 


ಮಾನ್ಯಶ್ರೀ ಗೊಳಹಟ್ಟ ಡಿ. ಶೇಖರ್‌ (ಹೊಸದುರ್ಗ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ: ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಸಂಖ್ಯೆ: ೮36ಕ್ಷೆ ಉತ್ತರ 


ಮೊಳಕಾಲ್ಕೂರು (ಪ.ಪಂ) 
ಚಳ್ಳಕೆರೆ (ಪ.ಪಂ) 


NS 
2೦18-19ನೇ ಸಾಅನಲ್ಪ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ ಅನುದಾನದ ಪಿವರ 
| (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಶಲ್ಲ) 
ಶ್ರಸಂ | ಅಲ್ಲೆ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ ಲೋಕಾಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 1 ಮಂಜೂರಾತಿ ಸೀಡಿದ ಮೊತ್ತ 
IN ಆನೇಕಲ್‌ (ಪ.ಹಾ) 8೦೦ 
" ಮಹೇವಪುರ (ಪ:ಹಾ) T 15.೦೦ 1 
ಪ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ: 30.00 
_ ಡಾ ಜಯಮಾಲ 10.00 
1 |ಹೆಂಗಳೂರು'ಸಗರ ಶ್ರೀ ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ 10.00 
ಶ್ರೀ ನಸೀರ್‌ ಅಹಮ್ಮದ್‌ 10.00 
i ಯಶವಂತಪುರ 2೮.೦೦ 
(7 ಫೆಂಗಳೂರು ನೆಗರ 10.೦೦ 
ಬಟ್ಟು 1290.00 
] 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 5೦.೦೦ 
IW ಸೆಲಮಂಗಲ (ಪ.ಜಾ) 65.೦೦ 
ಬೆಂಗಳೂರು 
2 ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೇಪನಹಳ್ಳ(ಪೆ.ಜಾ) ಶಂ.೦೦ 
ಹೊಸಕೋಟೆ 5೦.೦೦. 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 15.೦೦ 
ಹಟ್ಟು 23೦.೦೦ 


ಹೊಳಲ್ಲೆರೆ (ಪ.ಹಾ) 8೦.೦೦ 
ಇತ್ರಪಾಗ್ಗ ಪೂಪಸಭಾ ಕ್ಷೇತ 1 ವರರ 
ಹಿರಿಯೂರು 15.೦೦ 
| ಹೊಸದುಗಃ 30.0೦ 
3 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ii 
ಚಿತ್ರಮರ್ಗ § 10.06 
| (ಶಿ ಎಂ.ಸಾರಾಯಣಸ್ವಾಖಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌) H 
ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ ಬಾಲರಾಜು ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ FE | 10.00 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 15.೦೦ 
— ಚಿತ್ರದುರ್ಗ (ಮೊಳಕಾಲ್ಕೂರು ) - 15.೦೦ 
§ ಹುಟ್ಟು 65ರ.೦೦ 
ಹೆರಿಹರೆ 6ರ.೦೦ 
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ 8೦.೦೦ 
4 ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾಯಕೊಂಡ (ಪ.ಹಾ) 6ರ.೦೦ 
ಜಗಳೂರು 110.0೦ 
ಚನ್ನಗಿರಿ ಕರ 
ಗಿ LL 


7್‌ನಧಾನಸನಾ ಕ್ಷತಗಸನಾಸಾ ಇತ್ರ 


—— 


ಸಿಟ್ಟು 


ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ 
ಹೊನ್ನಾಅ 15.೦೮ § 
p ದವಣಗಿರೆ ದಾವಣಗೆರೆ. (ಶ್ರೀ ನ್‌ ರುದಾನ್‌ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಕರಿ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 1ರ.೦೦ 
mH ಇಷ್ಟು 375.೦೦ 
ಕೋಲಾರ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಫೀಲ್ಡ್‌ (ಪ.ಹಾ) 8೦.೦೦ 
ಬಂಗಾರಪೇಟ (ಪ:ಹಾ) 155.೦೦. 
ಮಾಲೂರು 6೮.೦೦ 
5 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 2೦೦.೦೦ 
[ ಮುಳಬಾಗಿಲು. BE 5೦.೦೦ 
ಕೋಲಾರ. 25.೦೦ 
ಕೋಲಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ 1 2೦೦.೦೦ 
ಇಟ್ಟು ( 778.೦೦ 
— ಕುಣಿಗಲ್‌ 65.೦೦. 
— ತುಮಕೊರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 35.೦೦ 
ಕೊರಟಗೆರೆ (ಪ.ಜಾ) 380.೦೦ 
ಗುಚ್ಛ 3೮.೦೦ 
ಸ ತುಮಕೂರು ಪಾವಗಡ (ಪ.ಜಾ) 
ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಖು 2 


ಮಾಗಡಿ 40.0೦ 
ಕನಕಪುರ 180.೦೦ 
7 ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ 325.0೦ 
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ £ 275.೦೦ 
ಪೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | 15೦.೦೦ 
—— 
i ಬಲು ೪7೦.೦೦ 
ಗೌರಿಬದನೂರು 6ರ.೦೦ 
ee ಬಾಗೇಪಲ್ಪ — 65.೦೦ 
sl ಅಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 6೮.೦೦ 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ 65.೦೦ 
- ಚಲತಾಮಣಿ = 4೦.೦೦ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 15೦.೦೦ 
ಒಟ್ಟು 450.0೦೦ 


ಏಧಾನಸಭಾ ಶ್ಲೇತ್ರ/ ಲೋಕಾಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ 


ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ(ಖೆ.ಜಾ) - 


ಶ್ರಸಂ | ಜಲ್ಲೆ 

ಶಿಪಮೊಗ್ಗ (ಗ್ರಾಮಾಂತರ ) (ಪ.ಹಾ) 80.0೦ 

ಭದ್ರಾವತಿ ee 8೦.೦೦ 

ತಿವಷೊಣ್ಗೆ ಕರರ 

9 ಪಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿಕಾರಿಪುರೆ PX 3 ತರ25 

iW ಸೊರಬ 15:ರರ 

ಫಾಗರ 755ರ 

| | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 1 15.0೦ 
ಒಟ್ಟು ಕ 260.00 

ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ - ಇರ.೦೦ 

ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ eR ರ೦ಿ.೦೦ 

ಹುಣಸೂರು 60.0೦ 

F ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ (ಪ.ಪಂ) 22೦.೦೦ 

[ME ನಂಜನಗೂಡು (ಪೆ.ಹಾ) T 65.0೦ 

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ 160.00 

19 ಮೈಸೂರು [ ವರುಣ 8೦:೦೦ 
ಟ.ನರಸೀಪುರ (ಪ.ಜಾ) 60.೦೦ 

ನರಸಿಂಹರಾಜ 5೦.೦೦ 

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ 
ಮೈಸೂರು (ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸೇನ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌) 
ಚಾಮರಾಜನಗರ 


| ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ele 15:೦೦ 
ಒಟ್ಟು 2೦೮.೦೦ 

Fs ಮಳವಳ್ವ (ಪ.ಜಾ) 65.೦೦ 
ಮದ್ದೂರು IN ೨೦.೦೦ 

ಮೇಲುಕೋಟವೆ 40.೦೦ 

12 ಮಂಡ್ಯ i ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ NE 35.೦೦ 
ನಾಗಮಂಗಲ 35.೦೦ 

— ಸ್ಯಷ್ಛರಾಐಪಾಡಿ EE ಇರಂರ 

NS ಮಂಡ್ಯ 2೮.೦೦ 
YT ಇಟ್ಟು lk ಡವರ'ರರಿ 
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ 8೮.೦೦ 

8 ಹಾಸನ ig ಅರಸರ 35.0೦೦ 
[re ಬೇಲೂರು I 3೮.೦೦ 

ಅರಕಲಗೂಡು 6೦.೦೦ 


ಪಧಾನಸಫಾ ಕ್ಷೇತೆ/ರೋನಾಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಸತಲೇಶಷುರ ಪಾ) 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ 


ಶಂಗೇರಿ 65.೦೦ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆ (ಪಾತಿ) 
ಚಕ್ಕಮೆಗಳೂರು 15.00 § 

ಹಟ್ಟು 180.00 

ಮಂಗಳೂರು 6ರ.೦೦ 

ಸೊಳ್ಳೆ, (ಪ.ಹಾ) 80.00 

ಈ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 15.೦೦ 

ಮಂಗಳೂರು ನಗರ (ದಕ್ಷಿಣ) 15,00 

2೮.೦೦ 


ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ) 
ಡಿಯ್ಣು 

C 
ಜಚಿಕ್ಲೋಡಿ-ಸದಲಗ 


ಕಾಗವಾಡ 


ರಾಯಭಾಗ (ಪ.ಜಾ) 


ಗೋಕಾಕ 
ಯಮಕನಮರಡಿ (ಪ.ಪಂ) 
ಖಾನಾಪುರ 
ಭ್ಯೈಲಹೊಂಗಲ 
ಚಿಕ್ಸೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ನಿಪ್ಪಾನ 
ಹುಕ್ಷೇರಿ 
ರಟ್ಟು 
ಐಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ 
ಬಬಲೇಶ್ವರ 
ನಾಗಠಾಣ (ಪ.ಜಾ) 60.0೦ 
ಇಂಡಿ 65.೦೦ 
ಸಿಂಧಗಿ 6೦.೦೦ 
ಮುಡ್ದೇಪೇಹಾಲ್‌ 3 ರರರ 
ವಿಜಯಪುರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 25.೦೦ 
ವಿಜಯಪುರ ನಗರ 15.೦೦ 


ಒಟ್ಟು | 400.೦೦ 


16 ಬೆಳಗಾವಿ 


17 ವಿಜಯಪುರ 


ಕಸಂ ಜಲ್ಪೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ/ಮೋಕಾಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ 
—] ಮುಢೋಳ (ಪ.ಹಾ) 160.೦೦ 
[ ಜಮಖಂಡಿ 65.೦೦ 
2೦೦.೦೦ 
15.0೦ 


ಬಾದಾಮಿ 
ತೇರದಾಳ 


| ನರ್‌ 
- ol ಬಾಗಲಕೋಟೆ 


ಒಟ್ಟು 
[3 


18 ಖಾಗಲಕೋಟೆ 


15.00 


10.00 
48ರ.೦೦ 


Els 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಥಾರವಾಡ ಕೇಂದ್ರ 15.0೦ 


TT 'ಕುಂಡಗೋಕೆ 65.೦೦ 
'ಹುಬ್ಬಳ್ಳ ಧಾರವಾಡ ಹೂರ್ವಳಎಸ್‌:ಸಿ) 100.0೦ 


19 ರವಾಡ 
4 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪಕ್ಲಿಮ 15.೦6 | 
10.00 
ಧಾರವಾಡ 4 
10.00 
ಒಟ್ಟು 215.00 
pe ಿದೆಗ - ಶಿರಹಟ್ಣ (ಪ.ಜಾ) 6೮.೦೦ 


ಗದಗ 5೦.೦೦ 
15.೦೦ 


ಹಾವೇರಿ (ಪ.ಜಾ) 


Nz ಆಫಜಲಪುರ. 


ಹೇವರ್ಗಿ 
ಚಿತ್ತಾಪೂರ (ಪ.ಜಾ) 
ಚಂಚೋಆ (ಪ.ಜಾ) 


28 ಕಲಬುರಗಿ 


ಆಳಂದ. 
ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಗ್ರಾಮ 


— 
ಕಲಖುರಗಿ (ಗ್ರಾಮಾಂತರ) (ಪ.ಜಾ) 80.00 
ಕಲಬುರಗಿ: ಉತ್ತರ 5೦,೦೦: 
ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 150.೦೦ 


ನೇಡಂ 
ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ 


ಕಸಂ ಜಲ್ಲೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ ಲೋಕಾಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ 
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ; ಕಲಬುರಗಿ 480, 
23 ಕಲಖುರಗಿ ಪಂಜಾಯತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಮತೆಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೆ 
ಕಲಖುರಗಿ ನಗರ: 6೦೦.೦೦ 
ಒಟ್ಟು 1230:00 
| ರಾಯಚೊರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ (ಪ.ಪರಿ) 180.೦೦ 
ಮಾಪ್ಟಿ (ಪ.ಪಂ) L 180.0೦ 
ದೇವದುರ್ಗ (ಪ.ಪಂ) 130.00 
ಅಂಗಸುಗೂರು (ಪೆ.ಜಾ) 15.00 
ಸಿಂಧನೂರು 40.0೦ 
24 | ರಾಯಚೂರು ಮಸ್ಸಿ (ಪ.ಪಂ) 180.0೦ 
ರಾಯಜೊರು ಲೋಕಸಭಾ ತ್ಹೇತ್ರ 25೦.೦೦ 


2೮ 


ರಾಯಚೂರು 


15,೦೦ 


10.00 


10.00 


10.00 


ಕೊಪ್ಪರ 


ಕನಕಗಿರಿ (ಪ.ಹಾ) 


ಫೊಪ್ಪತ ಸ 


ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳ (ಪ.ಜಾ) 


ವಿಜಯನಗರ 
ಕಂಪ್ಲಿ (ಪ.ಪಂ) 
ಸಂಡೂರು (ಪ.ಪಂ) 


EE 
ಒಟ್ಟು ಲ 


120.00 


ವಂ5.೦೦ 


65.೦೦ 


180,00 


ಕೂಡ್ಲಿಗಿ (ಪ.ಪಂ) 130.00 
26 ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಿರಗುಪ್ಪ(ಪ.ಪಂ) 100.0೦ 
ಬಳ್ಳಾರಿ 15೦.೦೦ 
ಐಳ್ಳಾರಿ 10.00 
ಅ.೦೦ 
1235.0೦ 7 
|] 
65.೦೦ 
27 ಜೀದರ್‌ pry 
165.0೦ 
5೦.೦೦ 


ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ 


5೦.೦೦ y 


ಒಟ್ಟು 
'ಹೋರಹುರ (ಪ.ಘಂ) 
ಶಹಾಪುರ 


ಸತುಮಠಕಲ್‌. 
ಯಾದಗಿರಿ 
ಯಾದಗಿರಿ 


ಹಟ್ಟು 


ಒಟಾರೆ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂ.ಲೋಇ:282:ಐಎಫ್‌ಎ:2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ದಿನಾಂಕ 16-03-2020 
ಇವರಿಂದ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇವರಿಗೆ 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ 
ವಿಷಯ; ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಕೆ ಡಾ॥ 
(ನೆಲಮಂಗಲ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1979 ಕೈ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ 
ಬಗ್ಗೆ 


ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ 


ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಕೆ ಆಂ (ನೆಲಮಂಗಲ) ಇವರ ಚುಕ್ಕಿ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1979 ಕೆ 
ಉತ್ತರವನ್ನು 50 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ಕಾಸಿ, 


ಹಾಕಾ ೇಮನಾಥ) 


ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 


ಸರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನಸಚಜೆ 


35ನೇ ವಿಧಾಸಸಜೆ 
5ನೇ ಅಧಿರಷೇಶವ 
ಚುಕ್ಗೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1979 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಕೆ ಡಾ।| (ನೆಲಮಂಗಲ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾ೦ಕ > 16-03-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 
ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ | 
| | ನೆಲಮಂಗಲ ವಿಧಾನಸೆಭಾ ಕ್ನೇತ್ರದ | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಲಮಂ: ಸಧಾನಸಭಾ' 
H | ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ?೪ರ ರಸ್ತೆಗಳ [ಕ್ಲೇತ್ರೆದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ | 
| ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 201920ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ | ಇಲಾಖೆಯ ರನೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
| | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ವಿವರ ! ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ 
ನೀಡುವುದು  ಹದಗಿಸಿದೆ a | 
} & 204-19, 2019-20 ಸಾಲಿಸಲ್ಲಿ | 2018-19, 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ/ಎಸ್‌.ಟಿ, | 
| | ಖಸ್‌.ಸಿ/ಎಸ್‌.ಟಔಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು | ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
. | ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ 
} | ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೆಿ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾಮಗಳ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನಗಳಡಿ ಒದಗಸಿರುವ ಅನುದಾನ, | 
\ | ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ | ಭರಿಸಿದ ವೆಜ್ನೆದ ತಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು 
| | ಬಿಪರ ನೀಡುವುದು) AEE _| ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ y 
| ಇ) 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಲಮಂಗಲ ಜ್ಲೇತೃಣ್ಯೆ | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗ ಈ ಹಿಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು | ಅರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ 
| ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದ, ಪುನಃ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ | ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-"ಇ' ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಬಾರೆವ್ರು 
| ಮಾಡಲಾಗುವುದು; | ರೂ.8841.76 ಕೋಟೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸದರಿ 
| | ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ರೂ.479.20 ಕೋಟೆ ಮಾತ್ರ 
} | ಅನುದಾನ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ | 
| | ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಇನ್ನು! 
i ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾದ, ಟೆಂಡರ್‌ 
ಆಹ್ನಾನಿಸಬೆಾಗಿರುವ 'ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾದೇಖ 
ನೀಡಲು ಬಾಕಿಯಿರುವ ರೂ4475.05 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 
| | | ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಾತ್ಕಲಿಕವಾಗಿ 
| | ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ! 
| ಅನುಸಾರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು | 
| / ಖಿ 1 ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. nt ei] 
; ಈ) | ನೆಲಮಂಗಲ ಜ್ಲೇತ್ಛ್ರದ ' ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ | ಸಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೋಸೋಪಯೂನಿ ಇಲಾಖ 
[ | ಇಲಾಖೆ ಮ್ಯಾಪಿಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿರುವುದು | ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ಲೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿರುವುಡು: ಸರ್ಕಾರದ | 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕೆ, ಬಂದಿದೆಯೇ |ಗಮನಕ್ಕೆಬಂದಿದೆ ENS 4 
{ [4 
[59 ಗ ತಾಾಮಗೂಂಡ್ದುವಿನಿಂದ | ಸ ಮಗೂಂಡ್ಸುವಿನಿಂದ ಅರೇಚೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿವರಗೆ, | 
ಎಮ್ಮನಹಳ್ಳಿವರಗೆ, ಎನ್‌ಹೆಚ್‌.4 | ೀಜಿಜ್‌.4 ತಾಳಳರೆ. ಕೈಮರದಿಂದ ಆಬ್ಯೂರುವರೆಗೆ | 
| ತಾಳಕರೆ ಕೈಮರದಿಂದ  ಆಲ್ಕೂರುವರಗ | ನನ್‌ಹೆಚ್‌- ತಾಳಿಕರೆ ಕೈಮರದಿಂದ ಆಲ್ಕೂರುವರೆಗೆ | 
| | ಸರಸೀಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಮಜೇನಹಳ್ಳಿ | ನರಸೀಪುರ ಮುಖ್ಯ ರೆಸೆಯಿಂದ.| 
f ) p 'ಮಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ತಟ್ಟೆಕೆರೆವರೆಗಿಪ 
|] ಮುಖಾಂತರ ತಟ್ಟಿಳೆರವರೆಗೆ ಮಂಜೂರು | ಇನ Ad 
| | ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು | 
| | ದ Kym tiie geviies ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು | 
| ಪ್ರಾಂಂಭವಾಗದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು? ( ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. | 
L ky \ ಮ 


ನೇಡುವುದು 


ಸಲ:ಲೋಜ%ಃ/282/ಗುಿಏಘ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕೆಛೇರಿ) 


ಉಪ; 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


~ol- 


Tr] 


3 


ಮ 
ಬೆಂಗಳೂರು; ವಿಧ ವಸ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು & Pa? ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
cee PR \ WS 
Pe ಉಗನಿಭಾ 6 ಉನುಗಾರಿಯ ಟುಸಡ: ಅುಣ್ಷೀನುವ | ಅನಿತೋಡ (ಲಾದ ಬೇತ್ತ! babe ಸಗರನ ಹಯ pro 
py 4 
cn 
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EEtonsse ಸ ಫಾ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂ.ಲೋಇ:277:ಖಎಫ್‌ಎ:2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. ಟನಾಂಕ!ಃ 024 
ಇವರಿಂದ, 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 

ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ, 4 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. \ 


ಮಾನ್ಯರೆ, 


ವಿಷಯ : ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ .ಎಂ (ಮಂಡ್ಯ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ 
ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1776 ಕೈ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


pe 
ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ .ಎಂ (ಮಂಡೃ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


1776ಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರುವ ಉತ್ತರವನ್ನು 100 ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ 
ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 


u 
ಪ್ಲೆ 


(ಡಾ. ಗ್‌ 


ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು 
ೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 


ಅ ಮಂಡ್ಯ” ಹಹ p 


~ 


f 


| 


a 
| 
Na 
| 
f 
} 
ks 
I 
| 
| 
} 
[4 
| 
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ಮಾಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ | 
ಬಂದಿಧೆಯೇಣ 


ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು eal 


ನೀಡುವುದು) 


2142.00 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಸ ಶ್ರೀ ಶೀನಿವಾಸ .ಎಂ 
ಮಂಡ್ಯ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ p 16-03-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು § ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
% [) 


| ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ || 


ನೇ 


| ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.48 ದುದ್ದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಸಃ5.40 ರಿಂದ 10.30 ಕಮೀ ವರೆಗೆ; 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


ಪ್ರತ್ನೆಣಳು ] ರ ಉತ್ತರಗಳು 
ಸರಾಳು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನೆ ರಸ್ತೆ 'ಮತ್ತು ಸತುತ ಹೊನ 


El 


|ಜೇಬಿ — ಗುತ್ತಗಾನಹಲ್ಳಿ | 10) ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಯಾಗಿದ್ದ ಶೀರಂಗೆ 

[ವಾರವಾಗ ಕಂ್ಲ ಸೇರಿನ ಶೇ 

ಎಂ.ಡಿಟರ್‌. | 01 ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 02 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲಾಗಿ | 
| ಅಭಿವೈದ್ಧಿಪಡಿಲು ಯಲಾಗಿದ್ದ | ಮ್ಹಲುಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 01 ಬದ ಡಲಿ ಕಾಮ ಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು | 
isd ಅಯಂ ಮ ಶಾಸಕರು, ಮೇಲುಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ! 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ) ಇಪರು ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ | ಪಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಸೆದರಿ ಬದಲೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ಥಾವನೆಗೆ ಮಾನ್ಯ; 
| ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಸದರಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರ ಆನುಖೋದನೆ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಃ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣಿ ' ಲೋ 20 ಪಎಫ್‌ಎ 2019 ದ526-04-2019ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


| 
\ 
\ 
|ವಿಷರ ರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ: 
| 


ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿ ಭದ 


} 

pl 

| | 

5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ರಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಣ 
ಸುಧಾರಣೆ 

ಕ್ಷೇತ್ರ” | ಹುವಕೋಟ ತ್ರ 

ತಾ: ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೊಡು ರಸ್ತೆ ಸಯಿಂದ | ಪಾಂಡವಷುಕ' ತಾ 

142.00 ನೇ ಕಿಮೀ ನಿಂದ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.48 | ಚಿನ್ನಕುರಳಿ -} 


j 
| 

| 

| ದುಡ್ಡ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸೆ.40 ರಿಂದ 1030 | ಬೂಕನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ | 
ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರೊ. 300.00 | ಸರಪಳಿ 000 ರಿಂದ | 
} 
+ 
I 
ಮ 
| 


| 

ke 

ಸನ್ನ. "ಫಲದ 2 ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಇಂಡುವಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ | 

| | ಪಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಸುಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರ ಭಾ | 
| | ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ | ಕಲ್ಪ ಸುವ 
| | ರಸ್ತೆಯ ಉಳಿದ ಸರಪಳಿ 105 ಕಮೀ ರಸ್ತೆಯನ್ನು | 

; | ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋರಿಗಳ (ರೂ 

| H 


| 
| ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ರೂ. 130.00 ಲಕ್ಷ) 


j 
| 
| 
\ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
{ 
t 
| 
| 
[| 


H 
\ 


| ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಬದಲೀ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಂಡ್ಯ 
| ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಖ42.00 ನೇ ಕಿಮೀ ನಿಂದ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.ಸ8 | 
! ದುದ್ದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಭಿ.40 ರಿಂದ 10.30 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ | 
pe ಖು ಸ್ತ 

| ಕಾಮಗಾರಿಯ. ಬೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ. ಪತ್ರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ 25 ಸಿಆರ್‌ಎಂ | 
2019 ದಿ17-05-2019ರನ್ವಯ ರ 


9 


ಉತ್ತರಗ 
| ಮೂಲ: ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು" `ಹೊಸ 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಮೆದಾವ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಮಂಜೂರಾ: 
ಫಡೆಯಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. 


pi 
| 
N 
| 

| 

Nl 


| 
| 
| 
| 
| 
j 


“ಹೋಇ [ಎಫ್‌ ಎ/2020 


ಮೆ ಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸೆಂ೦.ಲೋಣಇ:27:ಐಎಫ್‌ಎ:2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 


ಇವರಿಂದ, 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 

ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ, 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. b 


ಮಾನ್ಯರೆ. 


ವಿಷಯ : ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಃ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಸವರಾಜ ಹಿಟ್ನಾಳ್‌ ಕೆ 
(ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪೆ: ಸಂಖ್ಯೆ: 1987 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


pe 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಸವರಾಜ ಹಿಟ್ಲಾಳ್‌ ಕೆ (ಕೊಪ್ಪಳ) ಇವರ 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1987 ಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರುವ ಉತ್ತರವನ್ನು 100 ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ 
ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ ಶ್ಹಾಸಿ, 


(ಡಾ. ನನ್‌ £ಮನಾಥ) 


ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮಃ 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಕೆ ವಿಧಾನಸಭೆ 
ನನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ 6ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 


ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2 1987 
ರ್‌ £] 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಸವರಾಜೆ ಹಿಟ್ನಾಳ್‌ 
(ಕೊಪ್ಪಳ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ಈ 16-03-2020 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸೆಟಿವರು 


ತರಳು 
ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ ! K ತ್‌ 


ಗ 

| | 

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ | | 

§ Ni | ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲ್ಲಿ | 

ಪರಿಖುದ ಎಎಧ ರ್ಕ ಶಿ | | ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಲೆಕ | 

ರ ನಮಗಾಗಿ (ವಿವ $) 

| ನೀಡುವುದು) 5 ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಷರ | 
ಡುವುದು: 

ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗೆಡೆಯಾದ | 


ುಮಗಾರಿಗಳಗೆ "ನ ಡುಗಡಿಯಾದ 
jean ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, | 
| ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದ | ನಿ | 
ky | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ! 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು? ಇವುಗಳನ್ನು | 


y ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 
ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಧರ್ಲಿ 


| 

| 

| 

J | (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 
ESSAY TO 


ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಿಮಂತ್ರಿಗಳು 
ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ: ಸಚಿವರು 


ಕಾಯಿಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ 


i 
ಸ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ 


ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಗಲಾ-ಿಗ್ಗಾಂಷ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-23) 


. 162.00 ರಿಂದ 166.18 ರಪರೆಗೆ ಆಗಲೀತರಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತ! 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಲೈಟಂಗ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (97429) 


3034 ಯಾವಸೆಷೆಲ್ದಾ ಮುವ್ಯ ಕ ಸಧಾರಷ 

ಇಪೆಳ ೊಪ್ಲೆಳ S TಯoಾEAREET TT 

ಮುನಿರಾಬಾದ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌-130) ರಸ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಿ. 1060ರ ರಂ | 

೫07.27 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಲಾ-ಪಿಗ್ಗಾಂವ ರಸ್ಸೆ | 

(ಎಸ್‌.ಹೆಜ್‌--23) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 875.00 ರಿಂದ 1600 &; H 
ಕಿ.ಮೀ. 202.80 ರಿಂದ 203.20 ರವರೆಗೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ (61639) 

i si 


wil 
bl 
Fis 
1 

wk 
4 


'ಹೊಪ್ನಳ "ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ-ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಖೆಚ್‌.-43) 


ಪಾ: 
ಕಿಮೀ. 230 ರಿಂದ 330 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ 


ಪಾಗೂ ಸೈಡ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 
ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಸಮೀ. 183,00 (ಹಿರೇಸಿಂದೋಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌) ರಿಂದ 188.00 ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ, (97430) 


ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97424) 
i Hat 


ತಟ್ಟುವ TERR 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ನಿವಹೂರ ರಸ್ಥೆ ಕಿಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 330 ರವರೆಗೆ ಅಭಷ್ಯದ್ಧ, 
(66108) 


2 ಮೂನ ಮಾಗಾ ನರರ EI “ಹಡಗು 
ದಸ್ಥೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಂದ 500 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ! ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ; 
'ಹಾಲಬದಿೀಕೆರಣ. (32686 ಈಂತಿಯ ಬಿಲ್ಣು 
$ ) [ ಮಾನತಿಸೆಬಾಗಿದೆ. 
[ನನನ ಪಲ ನಾಷ್ಟಾ ಸ RES ET ನ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 


ವ್ಹಾಯಾ ಕಲಕೇರಿ-ಹಟ್ಟಿ-ಕಾಮನೂರು-ಅಬ್ಬಗೇರಿ-ಕೂಕನಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 


ಕಿಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 215 ಹಾಗೂ 14.00 ರಿಂದ 19.00 ರವರೆಗೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ; (67185) 


ECE CECE EES EEE EST 
ರಿಂದ 6.80 ರವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ, (67485) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
TTR |g SRT ರಾಷ್ಟ "ಹದರ ರಂಗ 0 TLS RRR SR 
ಹಿಟ್ಟಾಳ ರೆಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 2.60 ರಿಂಡ 5,00 ರವರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 
| (67634) | 
| 
3 | ಕೊಶ್ಪ್‌ನೊಪ್ಪಕ ಕಾಲೂ ಔರ SAE ಕಮ 80 TE I 345 RENE TRAN]™ 
ರಿಂದ 8.00 "ರವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (66306) ಚೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. | 
[ET EET] | ಇನಗನ ಘನ ನ್‌್‌ 


ಖೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಇರಕರಗಡಾ ಮಘಾ 


ರಪರೆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾರಿಬರೀಕರಣ. 


28555 
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} 
f 
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| 
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§ 
ಅಂದಾಜು (ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಾಮಗಾರಿ 
ತಸೆಂ | ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾಎ ಸರು ಪ್ರಸಿತ | ಸ್ರೀರ್ಣಗೊಳಿಸುವೆ 
(ರೂಲಸೆಸಳಲ್ಲಿ | (ಕೊಲಕ್ಷೆಗೆಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂತ 
f 2 3 4 5 6 7 
ಕಷ್‌ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ 'ಅರಿಶಿನಕೇರಾ-ಚಕ್ಕಡೊಮ್ಮನಾಳೆ 'ರೆಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.| 30040 ಸಷ ತವಾಗಿ 
0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಡಾರಿಬರೀಕರಣ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
(66173) | 
0 ನನ್‌ ಲೂ ಆರಶಿನನ-ಪಾಡದಾಕ ವ $30 350 [7X73 ನಷ 
ರಂದ 9.50ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.(67131) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. 
7 ತ್‌ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಫೊಪ್ಪಳ-ನ್ನಾಳೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಸ್‌ಹೆಬ್‌-23}| 350.00 ಸಾಮಗಾರಿ: [pT 
ರವರೆಗೆ ವ್ಹಾಯಾ ಕಲಿಕೇಶಿ-ಹಟ್ಟಿ-ಕಾಮನೂರ-ಕುಕನಪಳ್ಳಿ .ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಕಿಮೀ. 20:00 ರಿಂದ 2650 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ 
ಡಾಲಬರೀಕರಣ. (97432) 
12 ಸೊಲ್ಪಳೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ 'ಇರಕಲ್‌ಗೆಡಾ-ಮುಸ್ಲಾಪೊರೆ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ] 20000 ಕಾಮಗಾರಿ 24-08-20 
8.10 ರಂಡ ೩00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97433) 
FE oT SE ರಷ್ಯಾ ಇ RES] 0 ತನ್‌ 
ಹಿಟ್ನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 2.40 ರಿಂದ 315 ೬ 420 ರಿಂದ 5.00 ಅನೆಮೋದನೆಗಾಗಿ 
[ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ. ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97425) ತತರಾರಕ್ಯ:ನಳಿಸಲಾಗಿದ: 
TT ಕಾಮಾನ್‌ ತಾಪ್‌ ನಾಗ್ಗನಗರ ಬಸ್ಸ್‌ ಕ್ಸಹಂಡೆ HT ಇಷಾಗಾಕ FE) 
[ಕೊಪ್ಪಳೆ-ಕ್ಯಾದಿಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 2.40 ರಿಂದ 5.70 ರವರಗೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಅಗಲೀಕರಣ ಪಾಗೂ' ಡಾಂಬರೀಕೆರಣ. (97431) 
A 
FT ಸಪ್ಪಳ ತಾರ ಗಣೆಗ್‌ರಾ-ಗೊಂಡೆವಾಳೆ ಕ 330 ಆರ್ಥ ದಡ್‌ 
ರಿಂದ 12.00 ರವರಗೆ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
(98115) ki ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
| -T — — 
ಕಾರ್‌ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳವರಡಿ-ನೀರಲಗಿ "ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 25088 ಕಾಪಾಗಾರ [ETT] 
9.00 ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ 'ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
(97426) 
7 ತ ನ್‌ ಮಾನ ಡಗರ್‌ ಹರನನಡಾಗಿ ರ್ರ ಕಮ 30050 ನರ್ಥಿಕನಡ್‌ 
0.00 ಲಂದ 75 ರವರಗೆ ರಸ್ಥೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97427) ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
FI ತ್‌ ನಾಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀತ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಂದ ಹಲಗಿ-) 3500 -್‌ 
ಶಿವಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. ಕಿಮೀ. 3.30 ರಿಂಡ 650 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ) ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಲಿ. ಸೆಲ್ಲಿಸಲಾ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97428) ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
7ರ್ಸ್‌ ಕಾನ್ಸ್‌ ಮಾನ `ನತವಂಡ್‌ವಲರು ಕ ಇಮೇ TE ಮಗಾ FEA} 
ರಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
(38108) 
ಸತ ಮೋಜನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮವ್ಯ ರಸ್ತಸೌಪವೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 
1 ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸೆರಳ್ಳ-ಮೈನಳ್ಳ-ಹಂದ್ರಾಳ-ವದಗನಾಳ ರಸ್ತೆ; 5% 18538 ಇಮಗಾರಿ 
ಕಿ.ಮೀ. 7.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (67310) ಶೂರ್ಣಗೊಂಡಿಷೆ, 
Zz ಕೊಪ್ಪಳೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಸರಳ್ಯ-ಮೈನಳ್ಳಿ-ಹೆಂದ್ರಾಳೆ-ಪದಗನಾಳ ರಸ್ತೆ; 250.00 ಕಾಮಗುರಿ 02-12-20 
ಕಿ.ಮೀ. 3.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (98109) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
3058 -ನಸ್‌ಔತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ) 


ಂಯುಗಾರಿಂಪಿ ಪ್ರಿತ 


ಹೆಂತ 


ಮೊತ್ತ bs 
jesse) | 


ಮಿ )3 
ತಾಲೂಕಿನ ಅಳವೆಂಡಿ-ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. 9೧0; 150 


ರಂದ. 1.40 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ಥೆ 
(ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (63425) 


TR ರನ ದಡನರ್‌ಮಾನನನ ವಾನ ಸಾ 
| ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ, 0.00: ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರೆಸ್ಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (84174) 
7 ಸ ನ ನಾಡ ಕಾ T pt 
| ರಷರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (84283) | | 
ಎ | 
5054 ಎಸ್‌ಡಿ (ವಸ್‌ಸಿಪಿ] ದ 
[TTR ಸವಮೊರನಾರಾಯಾವೇಟ ಪಾಡ 57 
ಸ್ಥೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಂದ 2.00: ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
| 'ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (84317) 


838 | ಸಮಾ 
ಖೋರ್ಣಗೊಂಡಿಟೆ. 


ರಿಂದ 15.409 ವಿಗೆ ಠಸೆ ಅಭವೈದ್ಧಿ (ಗಾನದ bakes 'ಪೂರ್ಣಗೆಗಂಚಟೆ, 
(84199) 


ಕಾನ ಮತಗ 
'ಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹ 


ಹಾಚುಗಸರ 
| ಘೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ, 


ನ್‌) 


eg ಭಾಗ್ಗನಗರ ಗ್ರಾಮದ ವಾರ್ಡ "ನಂ", 05] 050 737 SN 
10, 13. 16, 17 ಠಾಗೂ ವಾರ್ಡ ನೆಂ 19ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗೆಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸಿವರ್ಕಾಣ. (68113) 
7 ನ್‌ ಕಾಸ ಪರಾ ಧಗ OS SET SUMTER | 
06 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಥರ್‌ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಫೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. 
ಪಂಪಣ್ಣ: ತೆಂಚೆಗುಂಡಿ ಇಪರ. ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ಸೆಯವರೆಗೆ 
ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಡ ಸಂ 14 ಮತ್ತು 15 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಓಜಸಹಳ್ಳಿ! 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಎಸ್‌ಸಿ. { 
4 | 
ಕಾಲೋನಯಲ್ಲಿಸಿಸಿ ರಸ್ಸೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (68114) } 
lf 
ರಹಟ್ಟ ಬೂದಗುಂಪಾ: 5 FEN ES 
ಇಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
es. (68108) | i i 
4 ಸಾಷ್ಟೌ eg ತಾಲಾತನ 'ಭಾಗ್ಗನಗರ ಪಥ್ಟಣದ CENT 1 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. | 
H | | 


ಅಂದಾಜು. [ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಿಯ ವು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕ್ರಸಂ ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ | ಅನುದಾಾ | ಮಾರಿಯ ಪನೆನ | ್ವರಗೊಳಿಸುವ 
ಈೂಲಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲ) |(ರೂಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿ) ಹ ದಿನಾಂಕ 
4 
1 pl 3 4 5 6 7 
8] ತೂಷ್ನಳೆ |ನೊಪ್ಪಳೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನಿರಾಬಾದ, ಹುಲಗಿ, 'ಹೊಸಕ್ಯ 23480 1823 ಕಾಮಗಾಕ 
ಹಿರೇಸಿಂದೋಗಿ ಮತ್ತು 'ಕಾತರಕಿ-ಗುಡ್ಡಾನೂರ' ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಪೊರ್ಣಾಗೊಂಡಿದೆ. 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (84878) 
7 ಕೊಪ್ಲೆಳ ಕೊಪ್ಪಳ. ತಾಲೂಕಿನ 'ಕುಣಿಕೇರಿ (ಾ೦ಡಾ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ಪಸೆ! 80.00 55.86 ಕಾಮಗಾರಿ 
'ವಿರ್ಮಾಣಿ. (9816) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
8 | ಕೊಪ್ಪಳ [ಹೊಪ್ಪೆಳ 'ಶಾಲೂಕಿಸೆ ಹೈದರನೆಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಸ ರಸ್ತೆ 200% 1323 ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (98104) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
UE [ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನೆ`ಚಿಕ್ಕೊೌಮ್ಮನಾಳ, ವಣಬಳ್ಳಾರಿ, ಇರಕೆಲ್‌ಗೆ 120.00 3637 ಸಾವಾಗಾಕ 
'ಹೆನುಮನಹಟ್ಟಿ ಹಳೆನುಮುಟ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಟಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (68107) 
7 ಕಾಷ್ಟ ಕಾಲನ ಪನುಪಂಡ 3ರ ಇಜಿಳಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳ 373 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (67288) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 
3-3 ಾನ್ಸರ ತಾಲಕನ ಚುಕ್ಕನಲ್‌ ಹಾಸ ರಾಜನಕೇರ ಗ್ರಾ] LO 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (67900) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
[ES ಕೊಪ್ಪತ ಸಾಲಾ ಭಾಗ್ಯನಗರ ಪೆಟ್ಟಿಣದೆ ವಾರ್ಡೆ ಸೆಂ: $, ೫] 20000 T8786 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗಂ, 12. 13. ಹಾಗೊ 18 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (16227) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
Sy ಇಷ್ಕ್‌ ಕವಲೂರು; 47 ಸಾಗಾ | 
(84846) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
| ಗ 
31 ನನ ನಪ್ಪಕ  ತಾಲೂಿನ ಪವಾಡ ಗ್ರಾಮದ "ಎ00 FST ಸವಗರ 
[ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (98105) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ನಾರ್‌ ನರವಡ ಸೇತನೆಗನ. SSE 
TTR ಮಾನ ಮನವರ್ಗನಗಂಗಾವೆ KT) [1 ನಹನ 
ಮುನಿರಾಬಾದ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌-130) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 107.00 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (61438) (ಅಗಳಕೇರಾ ಸೇತುವೆ) 
ಸನಾನ್ಯ 
TT [ಷ್‌ ತಾಲಾನ ರಾಷ್ಟ್ರಂಶ `ಫೆದ್ದಾರಿ-3 ರಂಡೆ ಹಂಗ 1575 [7] ನವಗಾರ 
ಪಿವಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 "ರಿಂದ 3.00 'ರವರೆಗೆ ಅವೃಡ್ಣ] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
[ಹಾಗೂ ನವೀಕರಣ. (84274) 
[eT] 'ಕಾಲೂ4ನ' ಅರಸಿಣಕೇರಿ-ಕೊಡದಾಳ ರಸ್ತೆ ಮೆತಗಲ್‌; 8725 46.01 ಕಾಷಗಾರ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (84294) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


eS 


ಎಲ್‌ಎಕ್ಕೂ 1987ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ 


| 


ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಹೋಸೆ. WE ಡಾಲ್‌” 
ಫ್ಜೆ ಶ 

KS ee ಅಂದಾಜು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 

36 ತಾಲ್ತೂಕು ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ತ್ತ | ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ 


STS NE 4 5 ನ 


| 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


383 ಬಿ) ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


054 ರಾಜ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, 
TT Fo TSS ST SET SR ENT IN 
ಯಲಬುರ್ಗ-ಕನಕಗಿರಿ-ಗಂಗಾವತಿ ಮುನಿರಾಬಾದ್‌ ರಾಜ್ಯ ಟಿಲಡರ್‌ ಕಾಲಾವಧಿಯು 1 


7 
2 ಇಕಿವಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ, 


ಹೆದ್ದಾರಿ-130ರ ಸರಪಳಿ-95,56 ಕಿಮೀ ರಂದ 106 ತಿಂಗಳು ಅಗಿದ್ದು. ದಿನಾಂಕ: 
ಕಿಮೀ (ಮಾರ್ಗ-ವಜಬಂಡಿ, ಹೀಬೆವೆಂಕಲಕುಂಟೆ, ತಲ್ಲಕೆರೆ. 03- 12-2020 ರಲ್ಲಿ 

| ಗುಂಡಾಲಾ] ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದರಿಜು cdel ಹೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ: 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


ರಾಶಿ 


ಅರಿಕರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇ ಗಾರರು 
ಶೋಹೋಪಂಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಇಲಸನುಗೆ ಇಲಾಖೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂ.ಲೋಇಃ271:ಐಎಫ್‌ಎ:2020 ಕರ್ನಾಟ 
ವಿ 
ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಇವರಿಂದ, 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 


ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. N\A 
ಇವರಿಗೆ, 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹೌ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. \ 


ವಿಷಯ : ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಎನ್‌ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಎಂ 
(ಬಂಗಾರಪೇಟೆ) ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1982 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ 


po 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಎನ್‌ ನಾರಾಯಣಸ್ತಾಮಿ ಕೆ.ಎಂ (ಬಂಗಾರಪೇಟೆ) 


ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1982 ಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರುವ ಉತ್ತರವನ್ನು 100 ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ 


ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 


(ಡಾ. ಸಾ ೀಮನಾಥ) 


ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 


ಒಳನಾಡು 


| 
J 
| 
| 
| 
j 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


15ನೇ ನಿಧನತೆ 
6ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 
ಚುಕ್ಕೆ. ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2 1982 
ಸದಸ್ಯರೆ ಹೆಸರು 2 ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಎನ್‌ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಎಂ 
(ಬಂಗಾರಪೇಟೆ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ಸ್ಥ 16-03-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಈ ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


ಉತ್ತರಗಳು 
| 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ಬಂಗಾರಪೇಟಿ "ಘಃ 
೧194-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌ 


[A 
[ol 


3: 


2 ಸ್ನ 
| ನಗದಿಪಡಿಸಿಡ  ಅನುದಾನವೆ ಮತ್ತು | ಲಕ್ಕಶೀರ್ಷಿ ಕೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂ292000 ಲಕ್ಷ 
| ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನ್ವ | ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗರಿವಾರು. ಒದಗಿಸಿದ ; 
| ವಷರ ನೀಡುವುದು) | ಅನುದಾಸದ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಆನುಬಂಧ- 1ರಲ್ಲಿ! 
| | ಒದಗಿಸಿದೆ. 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌ | 

| ಲಕೀರ್ಷಕೆಗಳಡಿ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿ ಚಿಕೆ 
| ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ದಸಂತರ`ಎಷ್ಟು ಿ) ಹಷಗಾರೆಗಳನ್ನು ರಡ್ಗುಪಹಿಸಿರುಪುದಿಲ್ಲ 7 
ಅನುದಾನವನ್ನು | 
H ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು | | 
ಪವರ ಘು, j \ 
ಮಗಾರಿಗಳು 'ಬಹಳ [2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ಅನುಷೋದನೆ” ನನಡತಾಡ' 


ಅವತ್ಯವಾಗಿದ್ದು. ಈ 'ಔಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮರು ; ; ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವ್ಯ  ಆಡಳಿತಾತ್ಸಕ? ಆದೇಶ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದೇ? | | ಹೊರಡಿಸೆಚೇಕಾದ, ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ನಾನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ 


(ಮಾಹತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು) | ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಬಾಕಿ i 
| | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು | 
| ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 
| ತಡೆಓಿಡಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುದಾನ | 
| | ಅಭ್ಯತೆಯನುಸಾರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು | 
| | ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು | 
| | ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. | 
4 


| | 
“ಫೋ ನವ EE j A ; 
po 
ಗ್‌ 


(ಗೋಪವಿಂಡಸದನೆ ಹೆರಜೋಳ) 
ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಷಯೋಗಿ ಸಚೆಪರು 


Paget 


ಅನುಬಂದ-1 


ಸನಿ ಬ ನ, RACARESTENS 
| p TT ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ 
ದ | ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆ ವಿವರ ಅಂದಾಜು ಷರಾ 
p i 
1 ರ್‌ 2 ಸ್ಯ 4 | 
as ಹ SSE 
| 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋಡನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-04-337-0-01-154- 
| WR [3 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ 
ಭಾಗ-1 1 
p> ರ್‌ ಕ ಗಶ್‌್‌ಾ್‌ ಹ as ಪ T pe KN KT ENN a 
I 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ಡಿಸ್ಥಿಕ್ಟ್‌ ಘಂಡ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
1 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಪೌಂಡೇಷನ್‌ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 300.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
} ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
೨೦ಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೊಡಹಳ್ಳಿ ಗಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 
2 ಬಂಗಾಧನ್‌ಿ ರ ಪರಿಮುತಿಯಲ್ಲಿ:ರತ್ತೆ 25.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
'ವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾ 
| ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಸುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗ ‘A kW § 
3 LS ಕ್‌ 20.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಬಿವ ¥ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಬೂದಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದೆ ಪರಿಮಿತಿ ಸ. 10.05 ; 
4 | ರಿಂದ ೪0.35 ಕಿಮಿವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ 15.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬ 
ಪೂರಕ ಕಾಮಗಾರಿ | 
td. ರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುನ್ಮುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತ FS ಸ 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುನ್ಮುಂದ ಗ್ರಾಮ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 
5 SESE SE 30.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
| £ 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೊಜಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ § 
6 ಸ * CS ನ 30.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ನಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
೫ ik 
2018-19 ಸೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-04-337-0-01-154- 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ಸುಧಾಠಣೆ 
ಭಾಗ-2 
[್‌ ಬಾಗಾ ತ ] f 
1 ಕೋಲಾರ ಹಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೂದಿಕೋಟೆ ಕಷೆಮನಹಳ್ಳಿ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
A ಘಿ ಹ p Ky ಸಿ ಸೌ, yy 
ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 17.008.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 770.00 ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮು. ರವರಿಂದ 
ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. 
3 ಕನವಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಲಾಕ" ಬೂದಿಕೋಟೆ ರೈಲ್ವೇ ಫೀಡರ್‌ ್‌ § 
ೀ.ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ! 5400 ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ 
\ 


Page2 


$ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ 
pi ಮರಿಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಅಂದಾಜು ಷರಾ. 
ಸಂ 
ಮೊತ್ತ 
1 2 3 4 


ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಮಾಗೊಂದಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಲಮಂಡೆ ಕ್ರಾಸ್‌ 
ಸೇರುಷಪ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1290ಕ8.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ 


3 ಕೋಲಾರ ಜಿಕ್ಷೌ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು `ಬನಔಕೋಟೆ ರೈಲ್ವೇ ತರ] 


ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 


700.00 ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮು.ಇ. ರವರಿಂದ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 8 kl WE 
ಸಲ್ರಸಿದು: ಸ 
4 ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕ `ಬಂಗಾರಪೌಷ ಹರಟಿ ರಸ್ತೆಯ 
ಸರಪಳಿ 4.10 ರಿಂದ. 5.55ಕ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾರಿಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು 7.05 
250.00 ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ 


ಶಿಂದ 9.108.ಮೀ 'ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಸಿಂಗರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 


5 ನ ಜೆಕ್ಲೆ `"ಬಂಗಾರಪೇಟಿ `ಸಾಮ್ಹಾನ' ಇವಾಸಮುದ್ದನನನ 


ಸರಪಳಿ. 0.20 ರಿಂದ 3.14ಕ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ} 200.00. ಮಂಜೂರಾಗಿಬೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸೋಲಾರ ಜಕ್ಷ`ಬಂಗಾರಪೇಟಿ ತಾನ್ಲಾನ ಇಾವಾಸಷಾರ್ರ ಗಪ್‌ ಪಮ 
ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ಕೊನೆ ವಟ್ಟಿಗಲ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ 
ದೇವಾಲಯದವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ] 130.00 ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ). 
7 ಕೋಲಾರ ಜ್ರ ಬಂಗಾರಪೌಟಿ ತಲ್ಲೂಕು `ಬಾಗಾರಪೇಟಿ ಪಕಕ ಕಸ್ತಹ 
ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1508.ಮೀ.ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ 100.00 ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
8 ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬರಗಾರಪಾಜ `ನಧಾಷಸಾ ಕ್ಲೇತ್ರ` ಕೋಲಾರ 
ವೆಂಕಟಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಬ್ಬಣಿ-ಶಾಪೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತ್ಲ 
200.00 ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ 


'ಹೆದ್ದಾರಿ-75 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಅನುಬಂಧ 1 
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, ಹಂತ-4, ಘಟ್ಟ-1 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಹೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ 2018-19 ನೇ. ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಏವರ 
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ಅಭಿವ್ಯ ಸಸ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
| ಹೊತ್ತ 
(ಕಿಮೀಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು 


[7s 


(ಕೋಲಾರ ' ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇಷನ:ಃ 
'ಹೆದ್ದಾರಿ-- 96 Ke ಸರಪಳಿ 75.70 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 8. 00 ಕಿ.ಮಿ ವರೆಗೆ 
[ocggಾrnss) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ. ಕಾಮಗಾರಿ 
| 


C MESSE ES ಮೂವಿ ಹಟ ಮಜವೂ ತೆ 


| 
ಲ್ಸ -ತೆಪಪುರ ರಾಜ್ಯ ' | 
| 
{ 
| 
j 


1 
ko 


ಸ್ಯಾ. 


ಅಂತರಿಕ ಆಧಿಕ ಸೇ ಜೆಗಾರರು 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಸಿಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಅಲಾಖೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆಃ: ಸಕಣ! ಇ ಖಿ $3 208೨ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:1 ೨-೦3-2೦೭೦. 


ರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ; ¥ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ¢ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಘ/ಪರಿಷತ್ತು. \ b K4 
ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಐರಾನ್ಯರೇ, 


ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಫೆಫಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶೀ/ಶ್ರೀಪುಅ..... ನನ್ನ ರವಷ್ನಿ........... ಇವರ 
ಹುಕ್ಳೆ ಗುಕುತಿನ/ಗುರುತಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1? 3ನಿಯಮ- 
73/ /ಗ.ಸೆ.ಸೂ-361 ಕ್ಲೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


ಹತತೇತೇತೇ 


ಮೇಲ್ಲಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಥೆಗಫನಿಷತ್‌ ' ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಕ್ರೀ/ಕೀಮತ...ಮಾನೌಸ್ಸ..9೩.3:...... ಇವರ ಜಕ್ಳೆ ಗುರುತನ/ಗುರುತನ್ನದ ಪಕ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆಃ! 1? 3ನಿಯಮ-73/ /ಗ.ಸೆ.ಸೂ-5ಗಣ್ಜೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ ..63. ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ನಾಗಿ ತಮಣೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ. 


(ಕೆ.ಸಿ ಕುಮಾರ್‌) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


pl 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ: 1173 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 


ಉತ್ತರಿಸುಪವರು 


16-03-2 


ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್‌ ಬಿ.ಸಿ, 


020 


ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೊ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 


ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು. 


pe 


ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಉತ್ತರ 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶುಮಕೂರು 
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ 
ಸೇವಾಲಾಲ್‌ 


ಐಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಭವನ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ, 
ಭವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; (ವರ್ಷವಾರು, 
ಭವನಪಾರು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ 
ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವತಿಯಿಂದ 
ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು 
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭಪನ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ 
ಭವನ ಭವನಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ, 


ಐದು 


ಮತ್ತು ಸೇವಾಲಾಲ್‌ 


(ಆ) | ಮಂಜೂರಾದ ಭವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಜೂರಾದ ಭವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ; (ವರ್ಷವಾರು, | ಹಂತದ ವರ್ಷವಾರು, ಭವನವಾರು, 
ಭವನಪಾರು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ | ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1, 2 
ನೀಡುವುದು) ಮತ್ತು 3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 

(9) | ಈ ಭವನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖಾ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಯಾವ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ? (ವಿವರವಾದ | ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭವನಗಳಿಗೆ 

ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ 
ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಸಕಇ 179 ಪಕವ 2020 


(ಗೋವಿಂದ ಏರಿ, ಕಾಶಜೋಳ) 


ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 


ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು. 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್‌ ಜ.ಸಿ. ತಿಪಟೂರು ವಿಧಾನೆಸೆಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಚುಕ್ಜೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ-176ಕ್ಷೆ ಅನುಬರಿಥ-! 
ಕಳಿದ "೮ ವರ್ಷಗಕಲ್ಲ ಅನುದಾನ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಡಾ: 'ಅ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಛವನಗಳೆ ವಿವರ. 


ತುಮಕೂರು ಜಟ್ಟ 
(ರೂಲತ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
T =} 
ಪಾಕಿ ಜಡುಗಡೆ 

ಕೆ. | ಮಂಜೂರಾದ ಮಂಜೂರಾದ | ಅಡುಗಡೆ 

40/ ವರ್ಷ ಮಂಜೂರಾದ ಸ್ಥಳ ಘಫವನದ ವಿವರ ಇ ಮಾಡಪೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ 
ಅನುದಾಸ 
| [ 
1 2 s 4 ° s 7 p 
[ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು 
1] 204-15 ಯಾವುದೇ ಛವನ ಮಂಜೂರಾನೆರುವುವಿಲ್ಲ 


ಅಂಬೇಡ್ದರ್‌/ 
1 ಕಂದಿಕೆರೆ ಜಗಜೀವನರಾಂ 25.೦೦ ೩೮.೦೦ ಕಾಮಗಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಗ 
ಅಂಬೇಡ್ದರ್‌/ 
ಹೊಸ ಎಸ್‌:ಆರ್‌.ದರದಂತೆ 
2 ಶೆಟ್ಣಕೆರೆ ಜಗಜೀವನರಾಂ 2೮.೦೦ 2೮5.0೦ Ge ಪಟ್ಣ ಸಃ ತಿದಿ. 
2| 206-6 | i es K 


ಕಾಮಗಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 


ಅಂಪೇಡ್ನರ್‌/ 
ಪುಳಯೂರು ಜಗಜೀವನರಾಂ 


ಹೊಸ ಎಸ್‌.ಟರ್‌.ದರದಂತೆ 


ರಂ ನರಂ 'ಅಂದಾಬು ಪಣ್ಚಿ-ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


'ಸಂದಿಪಳ್ಟ ಅಂಬೇಡ್ನರ್‌.ಭವನ 


8 | 2ow-i7 'ಹೊಸ ಎಸ್‌.ಆಲ್‌.ದರದಂತೆ 
EY ಕಲ್ಲಪಳ್ಳ 'ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌ ವನ 6.00 'ಅಂಬಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
4 [ ಸೋಮನಪಳ್ಳ | ಅಂದಾ ಭವನ 6.೦೦ | 
Ul 
ಕಿಟ್ಟು: 24.೦೦ 
4[2oe[— ಯಾವುದೂ ಘವನ್‌ಮಂಜಾರಾಗಿಡುವುದ್ದಾ | 
- 
1 [ 'ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಟ ಅಂಬೇಡ್ಜರ್‌ ಭವನ 12.0೦ 9.00 
| 
5]2oe-w/[o 'ಹೆಸರಹಳ್ಳ. 'ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಘವಸ 12.00 2.00 ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಣ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
wn 
3 ಬೇವಿನಹಳ್ಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಥವನ |. -12.೦೦ ೨.೦೦ 
ಬಟ್ಟು: 36.೦೦ 0 | ] 
ಗುಜ್ಜ ತಾಲ್ಲೂಕು 
— - k 
4. ಮಂಚಲದೊರೆ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌-ಭವನ 10.00 10:0೦ ೦:೦೦ 'ಕಾಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಟ್ಟದೆ 
2 ಚದರೆ 'ಅಂಖೇಡ್ಡರ್‌ ಘವನ | 10.00 10.00 | ೦೦ ಅಂಟಲ್‌ ಲೆವೆಲ್‌ ಹಂತದೆಲ್ಲದೆ 
6 | 204-5 - mE + 
kc 'ಕಾಳೀನಹಜ್ಯ ಅಂಪೇಡ್ಗೆರ್‌ ಫವನ 10.00 1ಪ:೦೦ ೦.೦೦ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರೆಗತಿಯಣ್ಲದೆ 
-] —r 
4 ಎಂ.ಎನ್‌. ಕೋಟಿ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಫವಸ 10.00 10.00 0.೦೮ 'ಕಾಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಬೆ 
1. il 
ಜುಟ್ಟು 40.೦೦ 4000 | ೦೦೦ 


ತ್ರೆ: | ಮಂಜೂರಾದ ಮೆಂಜೂರಾದ | ಜಡುಗಡೆ. 
ಸ ಮಂಜೂರಾದ: ಸ್ಥಳ ಪಿವರೆ Ri - ಖೇ: ಜೀ 
ಸo| ವರ್ಷ ಸ್ಥ ಭವನದ « ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಂತ 
ಅನುದಾನ 
'ದಾಸರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಅಂಖೇಡ್ನರ್‌ ಫವನ 10.00 10.00 0.೦೦ 
720/2 ಕೊಪ್ಪ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಛವನ 10.00 10.00 0.0೦ ಹೊಸ ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ದರದಂತೆ 
3 ಶೋಣನಕೆರೆ 'ಅಂಲೇಡ್ಡರ್‌ ಘವನ | 0.೦೦ 10.00 ಅ.೦೦ ಅಂದಾಜು ಪಣ್ಣ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
4 ಕಡಲ ಹೋಬಳ ಕೇಂದ್ರನ್ನಾನ | ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಥವನ | ೪.೦೦ 10.00 ೦.೦೦ | 
ಭಾಷಣ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಚನ್ನನೆಟ್ಷಹಳ್ಳ 'ಅಂಖೇಡ್ದರ್‌ ಭವನ 10.00 1.00 ೦.೦೦ 'ಸಂತದಣ್ಣದೆ 
ಹರದಗೆರೆ | 'ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ: 12:00 6.0೦ 6.00 
Ms Sd Sh 
ಹೊಸಕೆರೆ ಅಂಪೇಡ್ನರ್‌ ಭವನ 1200 6.0೦ 6:೦೦ 
ಶೇಷನಹಳ್ಳ 'ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ] 12.೦೦ 8.00 6.00 
ಪ೦ರ-16 ಮಡೇನಹಳ್ಳ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ: 12.00 6.00 6.0೦ 
ಅಂಬೇಡ್ನರ್‌/ ಹೊಸೆ ಎನ್‌.ಆರ್‌.ದರದಂತೆ. 
ಕಡಬ ಜಗಡೀವನರಾಂ 5೦.೦೦ 25.೦೦ 25.೦೦ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ. ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಭವನ 
ಅಂಬೇಡ್ಗರ್‌/ 
ಚೇಳೂರು ಗಹ ಡಿ.೦೦ 2೮.೦೦ 
Ss ss} 
Pssatidd 
ಹಾಗಲವಾಢಿ 'ಗಜೀವನರಾಂ ೩೮.೦೦ 2೮.೦೦ 
ಭವನ 
1 ಬೆಲವತ್ತ ಅಂಖೇಡ್ದರ್‌ ಭವನ 12.00. 6.00 6.೦೦ ರೂಫ್‌ ಲೆವೆಲ್‌ 
il 
2 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಫವನ 12.00 0.೦೦ 12.00 
8, | ಕೋಷ್ಪ ಬದಲಾಗಿ ಕೊಮ್ಮನಶಳ್ಳ. | ಅಂಖೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 12೦೦ 6.00. 6:00 
8} 206-7 ಹೊಸ ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ದರದೆಂತೆ 
[3 ಇರಕಸಂದ್ರ ಅಂಬೇಡ್ಡಲ್‌ ಭವನ 12.00 6.00 6.00 ಅಂದಾಜು ಪಣ್ಣ- ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
5 ಕೆ.ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ 'ಜ.ಜ೭ರಾಂ ಭವನ 12.00 6.00 6.0೦ 
[) ಚಂದ್ರೆಶೇಖಪುರ ಅಂಬೇಡ್ನರ್‌ ಘವನ. 12.00 ೦.೦೦. 12.೦೦ 
7 ಬೊಮ್ಮರಸನಹಳ್ಟ ಆಂಬೇಡ್ದರ್‌ ಥವನ 120೦೦ 6.೦೦ 6.0೦ ಕಾಮಗಾರಿ: ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
9| 207-8 ಯಾವುದೇ ಭವನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
1 ಜೌಕೋನಹಳ್ವ ಅಂಲೇಡ್ಡರ್‌ ಫವನ ಅ.೦೦ 
ನಿವೇಶನ ಪಡೆಯಲು 
10| 2018-19 } 2 ಸಾತೇನಹಳ್ಟ ಗೇಟ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 8.0೦ ಕ್ರಮುವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ 
್ಕ ಅಳಲುಘಟ್ಟ ಅಂಬೇಂಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 8.೦೦ 
ಮುಟ್ಟು 27.00 


ಬಾಕಿ ಜಡುಗಡೆ 
ಕ್ರ | ಮಂಜೂರಾದ | 'ಮಂಜೂರಾದ| ಜಡುಗಡಿ 
ಚ: 'ಮೆಂ: ಸಕ ಹೇ 
ಜ್ಯ ವರ್ಷ 'ಹೂಾರಾದ ಸ್ಥ ಭವನದ ವವರ ಅಸುದಾನ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಂತ 
ಅನುದಾನ 
Hy 204151 ಚಿಂಪುಗಾನಹಳ್ಟ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 10.00 10.00 ೦:೦೦ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಟಣ್ಣಬೆ 1] 
ಬಟ್ಟು; 10.೦೦ 10.0೦. ೦.೦೦ r 
Fe [ 2೦15-16 ಯಾವುದೇ ಭವನ 'ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
1B] 2016-7 "ಯಾವುದೇ. ಫವನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
14 207-8 | ಯಾವುದೇ ಭವನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
IK 'ಗಂಗನಾಲ 'ಅಂಪೇಡ್ಡರ್‌ ಛವನ | 120೦ ೦ರ pro ನಿವೇಶನ ಪಡೆಯಲು 
15] 208-0 | sds Fn 
2 ಕರಕರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವನ] 2.೦೦ 8.0೦ 9.೦೦ ತೆಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತ 
a 'ಟ್ಟನಕುರಿಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಛವನ |] 12.೦೦ 3.00 ೨.0೦ 
Shi 4 ಕಲ್ಲಟ್‌ ಕುಂಟಿ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಘವನ 12:00 3.00 ©.0೦ ನಿವೇಶನ ಪಡೆಯಲು 
5 'ಚಲಗಾಸಹಳ್ಳ ಅಂಪೇಡ್ಡರ್‌ ಛವನ | ೦೦ 8.00 [ ಅ.೦೦ 'ಶ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ 
6] ಮುಾಗಿಲವಾಕ್ಯ ಅಂಪೇಡ್ಗರ್‌ ಫವನ | 2೦೦ | ಇರರ | FY) 
ಒಟ್ಟು; 72.0೦ 18.0೦ ೮4.೦೦ 
ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು — 
‘oT 20s ಯಾವುದೇ ಭವನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 


17] 205-16 $ ಶೈನ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಂದ ಛವನ 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 
4 ಅಮ್ಯತ್ತೂರು: ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
WR WR 1 
ಬಟ್ಟು: 
[) — 
18 | 2016-17 | 1 'ಕಿಜ್ಞಾಬಾಡಿ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಣೆಶಿಯಣ್ಣದೆ 
ಒಟ್ಟು: 4 
ro 207-8] ಯಾವ್ರೆದೇ ಭವನ ಮಂಬೂರಾನರುವುನ್ಲ 
7 ~~ ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌ ವನ [ 12೦೦ 8.೦೦ ಅ.೦೦ 
ee RN E 
2 ಬೆಣಚಕಲ್ಲು ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಘವನ | 1೭.೦6 3.೦೦ ೨.೦೦ 
L —— 
3 ಇಂದಿರಾನಗರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಥವನ | "12.0೦ 3.00 ೨.೦೦ 
20| 2015-19 - ಅಂದಾಜು ಪಣ್ಟ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
4 ದಾಸನಪುರ ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌ ಛವನ | ' 12.೦೦ 8.00 ೨೦೦ ಕ 
| 
ui ಪಿ.ಹೊಸ್ನಮಾಜೇನಹಳ್ಳ | ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಫವನ | "12.೦೦ 3.೦೦ -.00 
[-] ಖೋರಅಂಗಸಖಾಕ್ಯ ಅಂಖಡ್ಸರ್‌ ಭವನ 12.00 3.00 9.೦೦ 
ಒಟ್ಟು: 72.00 18.0೦ ೮4.೦೦ 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
Ka 
2 ಸೋದೇನಹಳ್ಳ ಅಂಖೇಡ್ಡರ್‌' ಭವಸ .೦೦ ಈ.೦೦ ೦.೦೦ ಮುಕ್ಷಾಯಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಾಕಿ ಜಡುಗಣೆ 
IK [ಮಂಜೂರಾದ ಮಂಜೂರಾದ | ಜಡುಗಡೆ: 
ಫಿ 
್ಯ ಯೇಕಿಃ 
ಸo| ಈರ್ಷ ಘವನದ ಪಿವರ ences ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಂತ 
ಅನುದಾನ 
J — RE | 
ಅಂಖೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 10.00 10.00 ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಿಯ ಗೊಂಡಿದೆ: 
ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಘವನೆ 10.00 10.00 ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯ. ಗೊಂಡಿಚೆ: 
ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 10:00 10.00 0.0೦ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ 
21| 20-1 ಆಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ | 10.0೦ 10.00 ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯ'ಗೂಂಡಿದೆ 
SS 
ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 10:00 10.00 ೦.೦೦, ಮುಕ್ತಾಯ' ಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 5.೦೦. 5.೦೦ 0.0೦ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಘವನ ೮.೦೦ ೮.೦೦ 0.೦೦ - 
65.೦೦ 65.೦೦ 0.೦೦ 
3 ಭ್ಯಾಲ್ಯ ಅಂಖೇಡ್ನರ್‌ ಭವನ 10.00 10.00 ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಬದಲಾಗಿ ಆರ್‌. 
kc] ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ೦ಬೇಡ್ಲರ್‌ ವನ | oo | 12:00 ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
EIEN 
yp ಪವಟಟಸ [| ರ Ue Eo 
6 ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ | 12.00 12.೦೦ ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ 
7 ತವಕದಹಳ್ಟ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 12.00 ೦.೦೦ 
[3] ಸೋಗಣೇನಸಹಳ್ಳ ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌:ಭವನ 12೦೦ 0.೦೦ 
[SS 
[-) ದಾಸಫ್ಪನಖಾಳ್ಯ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಥವನ 120೦೦ ೦.೦೦ 
J— 
10 ಮರಬಹಳ್ಳ ಆಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ | - ೩.೦೦ ೦.೦೦ 
1 ದ್ಚೇಫಟ್ಟ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ವನ | 120೦ ೦.೦೦ 
K- ಆಜೇನಹಳ್ಞ ಅಂಬೇಡ್ನರ್‌ ಭವನ 12.00 0.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿಬೆ 
1s ಶೆಣ್ಣಹಳ್ಟ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 12.00 0.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯ ಣೊಂಡಿಚಿ 
22| 2015-16 4 
14 ಹೊಸಕೆರೆ ಅಂಖೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 12.೦೦. 0.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ 
'ಈ ಐಡಿಗೊೊಂಡನಹಳ್ಟ | ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಘವನ'|: 12೦೦ ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ 
16 'ಮರಿತಿಮ್ಮನಹೆಳ್ಳ | ಅಂಖೇಡ್ಡರ್‌ ಛವನ | 12೦೦ 12.00 ಮುಕ್ಷಾಯ:ಗೊಂಡಿದೆ 


್‌ 
ಬಾಕಿ ಅಡುಗಡೆ 
3. | ಮಂಜೂರಾದ ಮಂಜೂರಾದ | ಜಡುಗಡೆ ೫ 
3 ರಿ 
ಸಂ| ಆರ್ಷ ಮಂಜೂರಾದ [4 ಫವನೆದ ಪವರ ಅನುದಾಷ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತೆ 
ಅಸುದಾನ 
Al 1 
17 / ನೋಡ್ಡಾಪರ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಫವನ 10.00 10.೦ರಿ ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯ ಹೆಂತದಣ್ಣದ 
|x 
18 | ಬಡಿಗೊಂಡನಹಳ್ಟ: ಬದಲಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ | 'ಆಂಂ 12.೦೦ ೦.೦೮೦ ಹ್ಞಾಪ್ಟಿಂಗ್‌ ಹೆಂತದಟ್ಟದೆ 
ಭತ್ಷರಹಳ್ಯ 1 R 
19 ಕೋಟಾಗಾಲ್ಲಹೆಳ್ಟ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 12.೦೦ 0.೦೦ 12.00 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಲಿಗ್‌ ಹೆಂತದಲದೆ: 
ವೆಚೇರಹಳ್ಟ ಬದಲಾಗಿ F 
20 ಗೋಪಃ ಹಳ್ಳ ಅಂಖೇಡ್ದರ್‌ ಭವನ 12.00 12೦೦ 0:೦೦ ಸ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಹೆಂತದಣ್ಣಬೆ 
2 ಐ.ಡಿ ಹಳ್ಳ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌`ಭವನ ರಂ.೦೦ 25.೦೦. 25,0೦ 7 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
| f ಹೊಸ ವಸ್‌.ಆರ್‌.ದರದಂತೆ 
[3 ಹರಿಹರಪುರ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಘವನ 12:00 1200 ೦.೦೦ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ ತೇ ಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
/ ಮರುಬೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
23 ಫನುಮಂತಖುರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಘವನ 12:00 0.೦೦ 12.00 - 
24 ಪ್ರಾವಂಡನಹಳ್ಟ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಛವನ | 120೦ 0.0೦ 12.00 ನಿವೇಶನ ತೊಂದರೆ 
೭೮ ಹಕೇಹಟ್ಟ ಅಂಬೇಡ್ನರ್‌ ಭವನ ೦.೦೦ 12.0೦ ನಿವೇಶಸ ತೊಂದರೆ 
ಇದ್ಯ SE 
1 ಪೆಡ್ಣರಹಣ್ಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌: ಫವನ 6.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
2 | ಅಗ್ರಹಾರ ಬದಲಾಗಿ ಭೈರವನಗರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವಸ ==] 6.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಣದಿ ' 
3 ಹಂಬ್ರಾಳು ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌' ಥವನ 6.00 : ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಣಬೆ 
r ಗಿರಿಯಮ್ಮನ ಪಾಳ್ಯ, ಅಂಖೇಡ್ಕರ್‌: ಥವನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ 
- - 
fo] ಮೈದನಹಳ್ಟ ಅಂಖೇಡ್ಸರ್‌ ಭವನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
23| 2016-7. |. I + — 
6 ಮೈದನ ಹೊಸಹಣ್ಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ J 
E ಸಪ್ಣೇಹೊಸಹಳ್ಳ | ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಛವನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಾದೇನಹಳ್ಟ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌-ಫವನ' ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
ಚೀಲನಹಳ್ಟ 'ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌ ಭವನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ" 
10 ತೊಂಡೊಟ |. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಥವನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
n ರಂಟಪಕಲು ; [ನ್‌ ಭವನ |' ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ 
12 'ಚಿಕ್ಕಬಾಳವಟ್ಟ awk ಭವನ: ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ: I 
iy ದೊಡ್ಡದಾಳವಟ್ಟ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌: ಭವನ ಮುಕ್ತಾಯಗೂರಡಿದೆ 
~~ [ ] 
14 ತೆರಿಯೂರು ಅಂಪೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ ಪ್ಲಾಸ್ತಿಂಗ್‌ ಹೆಂತದಣ್ಪದೆ 


TY T= Ty | 
ಬಾಕಿ ಬಡುಗಡೆ 
ತ್ರೆ. [ಮಂ ಮಂಜೂರಾದ ಸ್ಥಳ ಘವನದ ವಿವರ ಮಾಡಖಪೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ 
ಸಂ| ವರ್ಷ 
ಅನುದಾನ 
15 'ಕ್ಯಾತಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ೦ಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ 2.೦೦ ೦.೦೦ | ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಹಂತದಲ್ಲದೆ 
11 ತಿಪ್ಲಾಮರ | bak ಭವನ 6೦೦ 6.00 | 'ಭಾವಣೆ ಹಂತದಟ್ಟದೆ 
7 ಮುದ್ಧನೆರಳೆಕೆರ Ro ಟಿಂಡರ್‌ ಹಂತದಲ್ಣದೆ 
2016-17 


ಜೂವಗೊಂಡನಹಳ್ಟ. 


18 ಆರ್‌.ಗೊಲ್ಲಹೆಳ್ಳಿ 600 600 [ ಟೆಂಡರ್‌ ಪಂತದಲ್ಲದೆ 
ತಿರುಮಲ ದೇವರಹಳ್ಳಿ 0.00 1200 ನಿವೇಶನ 'ಕಕರಾರು | 
ತಿಂಗಳೂರು 6.00 6.0೦ ನಿವೇರನ ತಕೆರಾರು 
ಶೊಣಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 6.00 6.00 ನಿವೇಶನ ತಕರಾರು 
pl sl 
ಚದರಕೆರೆ oo 0:೦೦: it ನಿವೇಶನ ತೊಂದರೆ 


ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ. 


ನಿವೇಶನ ಪಡೆಯಲು 
ಕ್ರಮವಹಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ 
— 
10.00 ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಜೆ 
Ml K 
2 ಖೂಪುರು ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 10:00 10.00 ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
26] 204-15 L 1 1— | 
fc] ಒಸೆ. ಹಳ್ಳ 'ಅಂಖೇಡ್ಡರ್‌-ಘವನ 40.00 10.00 y 0.0೦ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
4 J” ರ್ಯಾಫ್ಟೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ 'ಥವನ 10.00 ೪.೦೦ 0.00 ನಿವೇಶನ ತೊಂದರೆ 
|W ಇಟ್ಟು: 4೦೦೦ 4೦.೦೦ 0.೦೦ 
27| 2015-16.| 1 | ಪಾವಗಡ ಅಂಬೇಡ್ಛರ್‌ ಫವನ | 2೦೦೦೦ 10೦.೦೦. 100.೦೦: ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತಡಟ್ಲದೆ 
ಒಟ್ಟು 20೦.೦೦ | 100.೦೦ 100.00 
fo soi 1 ಹಾಕೇ ಫವನ ಮೆಂಜಾರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
29] 2017-18 ಯಾವುದೇ ಭವನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುಪುದಿಲ್ಲ 
-T 1 | ಇಂಡಬೆಣ್ಲ Teoಪಾಡ್ಠರ ಪನ | 200 | 300 ೨.೦೦ ಇವೇಶನ ಪಡಿಯಲು 
ತಲ ೨೨0ರ ಈ ಈ ( ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ 
2 | 'ಆಗ್ದಹೆಳ್ಳ 'ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಫವನ.| 12.೦೦ 310೦0 9.೦೦ 3 
ಇಷ್ಟ: 24೦೦ 7) [ 15೦ರ 


[ ಪಾಕಿ ಜಡುಗಡೆ 
ಕೆ: | ಮೆಂಜೂರಾದೆ। ಮಂಜೂರಾದ | ಅಡುಗಡೆ 
x ಮಂಜೂರಾದ ಪ್ಲಳೆ ತೆ 
ಸಂ| ವರ್ಷ ಸ್ಥ ಫವನದ ವಿವರ ನರಸಟಭಗ ಮಾಡಬೆಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಂ: 
ಅನುದಾನ 
1 ಕರಿರಾಮನಹಳ್ಳ ಅರಿಬೇಡ್ಡರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌: ಭವನ 10.00 10.00 ೦.೦೦ ಮುಕ್ಷಾಯೆಗೊಂಡಿದೆ | 
ಕಾಲೋನ ನ 
2 'ರಾಗಲಹಳ್ಳ ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌ ಘವನ 1:0೦ 10.00 ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
8 ಮಾಗೋಡ್‌ ಅಂಪೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ | 10:೦೦ 10.00 ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
a1] 204-15 1 
4 ಕಗ್ಗಲಡು 'ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌. ಭವನ 1.0೦ 10:00 0:೦೦ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
5 ದೊಡ್ಡಅಕ್ಕನಹಳ್ಳ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಥವನ | 1೦೦ರ i000 ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
+ 
| 6 | ದ್ವಾರನಕುಂಟೆ ಪರಿಜನ ಕ] ಅಂಬೇಡ್ಡಲರ್‌ ಥವನ 1.00 10.00 ೦.೦೦ 1 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಹಂತದಲಣ್ಲದೆ 
7 | ಬಹ್ಯ್ಕಸಂದ್ರ' ಅ೦ಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವಸ 10.00 10.00 ¥ | 0.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಣ್ಪದೆ J 
[=] 8 ಹೆದ್ಗನಹಳ್ಳ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಘವನ 10.00 10.00 ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯ ಹೆಂತದಣ್ಲದೆ 
-f 
ಡೊಡ್ಡ ಆಲದಮರ 
204-15 (2 (ಹನುಮಂತನಗರ) 'ಅಂಖೇಡ್ದರ್‌ ಘವನ | 10.0೦ 10.00 ೦.೦೦ - 
1 ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಛವನ | 10.00 10.00 ೦.೦೦ - 
1 ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಯ ಅಂಖೇಡ್ನರ್‌. ವನ 10.00 10.00 0.0೦ [ed 
ಒಟ್ಟು: 1i0.00 10.00. 0.೦೦ 
32| 2015-16 ಯಾವುದೇ ಘವನೆ ಮರಜೂರಾಗಿರುವುದಳ್ಸ 
1 ಹುಂಖಲ್‌ದೊರೆ 'ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ 'ಛವಸ 12.00 6.0೦ 6.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಣದೆ 
2 ಶುಣಿಗಾಟನಹಳ್ಳ ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌. ಭವನ 12.00 6.00 5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ 
33| 2016-17 ವ 
kc] ಗಿಡ್ಗನಹಳ್ಳ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ. 12.00. 0.0೦ 12.00 
ರಂಗನಾಥಪುರ ಅಂಬೇಡ್ನರ್‌ 'ಘವನ 12.00 6.00 6.0೦ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಸುಬಾಖುಲ್‌-ರಂಗನಹಳ್ಳ 'ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌ ಭವನ: 12.00 6.00 6.00 1 
ಕುಟ್ಟು: 6೦.೦೦" 2400 | 36.0೦ 
34] 2017-18 ಯಾಪುದೇ ಭವನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ತರ 20-1. . ಯಾವುದೇ ಭವನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
86] 2014-15 ಯಾವುದೇ ಥವನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
7 ರುಪ್ರಾಪುರ 'ಅಂಖೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ 120೦ ೨.87 ೭6 ಅಂಟಲ್‌ ಹೆಂಠದಟ್ರದೆ ] 
2 ಮರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಅಂಖೇಡ್ದರ್‌' ಭವನ |: : 12:೦೦: ಅ.87 26ಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಟಣ್ಲದೆ 
ಇ | ಕಚನೂರು ಎಸಕೆ.ಕಾಲೋನಿ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 12.00 ಅಡಾ ೭63 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲಬೆ 
4 | ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಎಕೆ. ಕಾಲೋನಿ | ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ 12.00 ೨.87 263 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗೆತಿಯಣ್ಣದೆ 
— 
5 ಮಸವನಫಟ್ಟ ಅಂಪೇಡ್ಲರ್‌: ಘವನ 12.00 87 26ತ ಭಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ 


ಕ್ರ: |ಮುಂಜೂರಾದ ಮಂಜೂರಾದ | ಜಡುಗಡೆ 
ಸಥ ಮೆಂಹೂರಾದ ಸ್ಥಳ ಪಿವರೆ ಮಾಡ: 
ಸ ರಾದ ಸ್ಥ ಭವನದ N ಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ 
ಅಷುದಾನೆ 
[=] ಕುರುಬರಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಟ 'ಅರಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 12:0೦ 9.4 ವರಂ ಆಂಟಲ್‌: ಹಂತದಟ್ಲದೆ 
—— 
7 ಕಲ್ಲುರೆಚ್ಟಿಪಳ ಬದಲಾಗಿ ಕೈದಲ “'ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 12.00 6.0೦ 6.೦೦ 
ಗೇಟ್‌: 

[- ಕೊಪ್ಪ ಅಂಬೇಡ್ನರ್‌ ಘವನ 12.0೦ 9.837 263 
87| 2015-16 |- 

9 ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ವ ಅಂಖೇಡ್ದರ್‌ ಘವನೆ 12.00 6.00 6.೦೦. 

10 | ಪೌಡೇನಹಳ್ಳ ಐದಲಾಗಿ ಅನಿವಾಕ | ಆಂಬೇಡ್ಸರ್‌ ಭವನ 12.00 6.00 6.೦೦ 

ಹೊಸ ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ದರದಂತೆ 

u ಜದರೆಗುಡಿಕಾವಲ್‌ ಅಂಖೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 12.00 6.00. 6.00 ol ಪಟ್ಟಿಆ ತ್ತದೆ. 

12 [ರಂಗನಾಥಪುರ ಬದಲಾಗಿ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳ] ಅಂಖೇಡ್ಡರ್‌ ಛವಸ 1200 6.00 6೦೦ 

13 ೫ ಕಿಹುರ ಐದಲಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌ ಫವನ 12.00 6.0೦ 6.00 

ಆಲೂರು. 
ಹೊಸ್ಸವಳ್ಳ' ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಅಂಪೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 
pee ಡರ್‌ 


ಬಳುವನೇರಲು ಅಂಖೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ 


ಈಚನೂರು (ಎ.ಡಿ.ಕಾಲೋಸಿ 


12:00 
192.00 17.00 75.00೦ 


[ss[ 2016-7 | ಯಾವುದೇ ಭವನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
[39| 207-18 | ಯಾವುದೇ ಘವನ್‌ ಮೆಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
1 ಆದಿಲಕ್ಷೀನಗರ' ಅಂಬೇಡ್ನರ್‌ 'ಭವನ 12.00 0೦೦ 9.೦೦ 
'ಹಾರೋಗೆಟ್ಟ (ಮಜರೆ —] ನಿವೇಶನ ಪಡೆಯಲು 
40] 2018-19 | 2 ರಟ್ಟ) 'ಅಂಬೇಡ್ನರ್‌ ಭವನ 12.00 3.0೦ 9.0೦ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ 
Ke] ಗೀಕಿಕಿಕೆರೆ ಅಂಖೇಡ್ಡರ್‌ ಥವನ 12.00 3.00 2.೦೦ 
ಒಟ್ಟು: 36.00 ೨.೦೦ 27:0೦ 
ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
41} 204-15 |1 ಪಾಲಸಂದ್ರ ಅಂಪೇಡ್ಡರ್‌ ಘವನ 10.00 ೦.೦೦ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, 
ಬಟ್ಟು: 10.00 ೦:೦೦ 
42] 201೮-16 ಪಡೇರೆಪುರ [em ಭವನ 10.00 ೦.೦೦ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಹಂತದಣ್ಲದೆ' 
10.00 ೦:೦೦ 
1200 ಆ.40 ಅಂದಾಜು 'ಪಣ್ಣಿ 'ಹಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಹಾಲುಗೊಂಡನಹಳ್ಞ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 


ಪಾಕಿ ಬಡುಗಡೆ 
ಕೆ. |ಮೆಂಜೂರಾದ| 3 ಮಂಜೂರಾದ |. ಜಡುಗಡೆ 
Ks ಸಣ ಹಃ 
30 = ಮಂಜೂರಾದ ಷ್ಥ ಘವನದೆ ಏವರ ಅನುದಾನ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ: 
ಅನುದಾನ 
2 ಬುಗುಡನಹಳ್ಳ ಅಂಪೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 12.0೦ 12.00 0.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 
3 ಸೆಂಹೊನಹಳ್ಟ ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌ ಭವನ 12.00 1200 0.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯೆಗೊಂಡಿದೆ. 
k 
4 ಇಕ್ಸಲ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌-ಭವಸ 12.0೦ 12.0೦ i ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
5| 'ಹೊನ್ನೇಸಹಳ್ಳ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 12.00 12.00 ೦.೦೦ eT ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
43} 2016-17 ' 
| ಸೀತಕೆಲ್ಲು ಬೋವಿ ಪಾಳ್ಯ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಫವನ 12.೦೦ 12.00 ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ: 
7 ಗಂಗೋನಪಳ್ಞ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಥವನ 12.00 8.60 540 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
8 ಕೆಂಐಳಾಪುರ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 12.೦೦. 3.60 T 840 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
8 ಹಿರೇದೊಡ್ಡವಾಡಿ ಅಂಖೇಡ್ಸರ್‌ ಭವನ 12.00 3.60 8.40 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
10 ಮುದಿಗೆರೆ ಅಂಖೇಡ್ಸರ್‌ ಥವನ 1200 3.60 8.40 ನಿವೇಶನ ತಕರಾರು 
Kl ಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ 12.00 60 8.40 ನಿವೇಶನ ತಕರಾರು. 
12 ಹಾರೋಸಹಳ್ಳ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ 12.0೦ ಇ 8.4೦ ನಿವೇಶನ ತಕರಾರು 
13 ಬಳಗೆರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಛವನ | oo | 36೦ ೩40 ನಿವೇಶನ ತಕರಾರು 
SL NL EN LN 
NN EN CN 
ಒಟ್ಟು: 180.00 96.00 84.00 
ಯಾವುದೇ ಭವನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
1 'ಹೊನ್ನುಡಿಕೆ 'ಅಂಖೇಡ್ಸರ್‌ ಭವನ 12.00 8.೦೦ 9.೦೦ 
45| 2o1s-io ನುಡಿ ಡರ್‌ ನಿವೇಶನ ಪಡೆಯಲು 
ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ 
2 ಬೆಳಗುಂಬ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಥವನ 1200 3.0೦ ೨.೦೦ 
ಬಬ್ಬು: 400 | ಆರ ಆಂ —] 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ss] 2014-15 | 1 [ 'ಉಮಸಾಗರ ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌ ಭವನ 10.00 10.00 ೦.೦೦ ಕಾಡುಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ 
ಸ ಇಟ್ಟು: 10.00 10.0೦ ೦.೦೦ 
- 
1 ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಟ ಅಂಬೇಡ್ನರ್‌ ಘವನ 10.00 10.00: ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ | 
47| 2೦15-16 ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌! ] 
2 ತುರುವೇಕೆರೆ ಜಗಜೀವನರಾಂ 15೦.೦೦ 0.00 15೦.೦೦ ವ 
ಭವನ 
1 a. | | K 
ಕಿಟ್ಟು: 160.00 10.00 150.00 
1 ನಾಗೇಗೌಡನೆ ಬ್ಯಾಲ ಅಂಬೇಡ್ನರ್‌ ಫವನ 12.00 0.೦೦ r 12.0೦ ಸ] ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಹಂತದಲ್ಲದೆ 
IR 
48| 2016-7 | 2 ನೆಕೆರೆ ಅಂಖೇಡ್ಸರ್‌ ಘವನ | 12೦೦ 6.೦೦. I 6.0೦ - 
— 
| [3 ಚಕ್ಸಮಟ್ಟಗೆರೆ 'ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವಸ 12.00 0.00 12.00 ನಿವೇಶನ ತೊಂದರೆ 
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ಮಂಜೂರಾದ ಬಾಕಿ ಜಡುಗಡೆ 
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* ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ ಕುಣಿಗಲ್‌, ತಿಪಟೂರು ಮತ್ತು ಗುಜ್ಣ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಪ 
-16ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನಸಘಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
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ಅನುಬಂಧ 


ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು 
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಸೇವಾಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
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(ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
ವಿ ಕ್ಷಿ ಗಾರಿಯ 
3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಾನಸಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಮ 3೪ | ಅನುದಾನ (ಆರ್ಥಿಕ | (ವಲಯ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ 
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3 ತುಮಕೂರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡಾ ಇಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಹವಮತ ಚಿಂಗಫೂರ 


2016-17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಸೇವಾಲಾಲ್‌ 
ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ. 
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ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು 


2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಮಂಡಳಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು 
ಸಾಡಿದುನ ಫೊನಾಂ ನಾಂ ಅಸವನ ಜಾಣುಗಾದಿಗತ ಖಿನಗ 


ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
ಜಿಲೆ ಕೇತ ಭೌ. 
ಹ | ಕಾಲತ್ಷಿಹು/ಕ್ಷೀತ 3 | ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ| 09.03.2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 
Bi 

ತುಘುಕೂರು ಮಧುಗಿರಿ (ಮುಂಡಳನಿಧಿ) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

ತುಮಕೂರು ಮಧುಗಿರಿ (ಮಂಡಳಿನಿಧಿ) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 

ತುಮಕೂರು ಮಧುಗಿರಿ (ಮಂಡಳಿನಿರ್ಲಿ) ಬುದೇಸಹಳ್ಳಿ ಪಾಂಡಾ | ws | 897 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ಕದರನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಫೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೇಪಾಲಾಲ್‌ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿಷರ ಟೆಂಡರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ol ae [or ಕ 2 


MES RN RR ES NE SEE RE 


EU ETNE A 


692956.00 ಗುರುಸ್ಟಾರನ ಬಿ. ಕ 


MEMS TE SS SS 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಐ1 ಗ H SLP 208 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ. 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ:1 2-೦3-2೦೨೦. 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇದರ UA 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಾ %, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಫೆ/ಪರಿಹಲು. \© 
ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಐರಾಸ್ಯರೇ, 


ವಿಷಯ:-  ಮಾಸ್ಯ ವಿಧಾನ pe ನ 
ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತ.... ಸ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರು ret yy 7ನಿಯಮ- 
73/ /ಗೆ.ಸೆ.ಪೂ-36! ಕ್ಲೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗೆ 


ಸೇ 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಥ/ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ... ಸಂಸಿ. ... ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಗುಯತನ್ನದ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: 2915/ನಿಯಮ-73/ /ಣೆ.ಸೆ.ಸೂ-3ರಣ್ಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ ..(.82. ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ. 


(ಕೆ.ಪಿ. ಕುಮಾರ್‌) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಥಾನ-ಸಖೆ 


ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲ' ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮತ್ತು 
ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃಧ್ಧಿ 
ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗಾಗಿ ಮೀಸಅರಿಸಿದ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಜಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು (ವರ್ಷವಾರು, ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು, 
ಇಲಾಖಾವಾರು ಮತ್ತು ಜಲ್ಲಾವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)? 


ಚುಕ್ನೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 2೦೨ 
ಸಡಸ್ಯರ ಹೆಸರು ; ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಿ.ವನ್‌ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 16.೦3.2೦2೦ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು. 
ಸರ ಫತ್ನ ಪತ್ತ 
[> ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ`ಮೂರು`ವರ್ಷಗಳಂದ ವಿವಿಧ 
ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಪ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ! ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ 


ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲ ನೀಡಿದೆ. 


144 ಏಸ್‌ಐಲ್‌ಪಿ 2೦೭೦ 
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A ಹೋಳು) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು 
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37 ಕ್ಷಯ ಹಸರು" ಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು 
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಅಡುಗಡೆ. ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ 


2016-17 2017-18 ಇಟ್ಟು 


ಪಾವಗಡ 
|= 
23 ಗುಚ್ಚ 
24 ತುಮಕೂರು 
2೮ ಕೊರಟಗೆರೆ 
[] ತುಮಕೂರು 
26 ಕುಣಿಗಲ್‌ 
27 ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಟ 


28 


F) ss ಡಾ 
CAC EA 
ಇರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ . 2೦೦.೦೦ 48.೦೦ 
36 ಮಾಗಡಿ 410.00 
H ಮ 37 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ೨.80 
38 ಕನಕಪುರ 527.೦೦ 
39 ರಾಮನಗರ 5೦.೦೦ 100.0೦ 15೦.೦೦ 
I 40 ಗೌರಿಜದನೂರು 2೦೦.೦೦ 23ರ.೦೦ 4ಡರ.೦೦ 
41 ಚಿಂತಾಮಣಿ 2೮.೦೦ 5೦.50 75.50 
42 ಖಾಗೇಪಲ್ಲ 100.0೦ ೦.೦೦ 100.00 

8 ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಯರ 
43 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 2೦೦.೦೦ 0.೦೦ 2೦೦.೦೦ 
44 ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ 0.೦೦ 0.೦೦ 0.೦೦ 


45 ಗುಡಿಬಂಡೆ 0.೦೦ 0.೦೦ 0.೦೦ 


5 T ಅಕ್ಷಯ ಸಹ ಕ 1 ಾಲ್ಞೂತನ ಹೆಸರು 
¥ ಟ್ಟ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ 


a ಮ 
2016-17 2017-18 ಒಟು 


uw 
A — » . 46 ಸಾಗರ 50.0೦ 0.೦೦ 50.0೦ 


47 ಭದ್ರಾವತಿ 100.00 0.೦೦ 100.00 


48 ಹೊಸನಗರ ೦.೦೦ 5೦.೦೦ ೮೦.೦೦ 
9 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 2೦೦,೦೦ 300:0೦ 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತ6ರ.೦೦ 2೮.೦೦ ಇ9೦.೦೦ 
ಶಿಕಾರಿಪುರ 100.00 1ರರ.೦೦ 2೮ರ.೦೦ 

ಸೊರಖ 0.೦೦ ೦.೦೦ ೦.೦೦ 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ 


ಹುಣಸೂರು 


ಕ ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ 
10 ಮೈಸೂರು 56 ಮೈಸೂರು 
೮7 ನಂಜನಗೂಡು 
58 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 
5೨ ಅ.ನರಸೀಪುರ 


60 ಚಾಮರಾಜನಗರ 100:00 6ರ.೦೦ 16೮.೦೦ 


61 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ೦.೦೦ 15.೦೦ 15.೦೦ 
1 ಚಾಮರಾಜನಗರ 
62 ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 199.೨೦ 5೦.೦೮ 249.೨೦ 


63 ಯಳಂದೂರು ೦.೦೦ ೦.೦೦ 0.೦೦ 
64 — ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 
6ರ ಮದ್ದೂರು 
66 ಮಳವಳ್ವ 
12 ಮಂಡ್ಯ 67 ಮಂಡ್ಯ. 
68 ನಾಗಮಂಗಲ 
69 ಪಾಂಡವಪುರ 


| 70 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 2೮೦.೦೦ 0.೦೦ 25೦.೦೦ 


೯ T *ಕಯರ TE ನಾನ್‌ ಪಸಕ 
ಸ ಸ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ 
ಸಂ ಸಂ , 
74 ಆಲೂರು 
72 ಅರಕಲಗೂಡು 
78 ಅರಸೀಕೆರೆ 
74 ಬೇಲೂರು 
13 ಹಾಸನ 
ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ 
76 ಹಾಸನ X X 
77 ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ . ೦.೦೦ . 
78 ಸಕಲೇಶಪುರ ೦.೦೦ 0.೦೦ 0.೦೦ 
79 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 2೮.೦೦ 0.೦೦ 2ರ.೦೮ 
ಮೂಡಿಗೆರೆ 2೦೦.೦೦ 640.೦೦ 840.0೦ 
14 | ಜಿಕ್ಸಮಗಳೂರು ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ೦.೦೦ 0.೦೦ 
84 ತರೀಕೆರೆ 175.೦೦ 0.೦೦ 175.೦೦ 
8ರ ಕೊಪ್ಪ ೦.೦೦ 0.೦೦ 0.೦೦ 
86 ವಿರಾಜಪೇಟೆ 0.೦೦ 0.೦೦ 0.೦೦ 
15 ಕೊಡಗು 87 ಮಡಿಕೇರಿ 0.೦೦ 5೦.೦೦ 5೦.೦೦ 
88 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 10.0೦ 5೦.೦೦ 60.00 
8೨ ಮಂಗಳೂರು 2೦೦.೦೦ 300.೦೦ 5೦೦.೦೦ 
೨೦ ಭಂಟ್ದಾಕ 0.೦೦ ೦:೦೦. ೦:೦೦ 
16 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ೨1 ಪುತ್ತೂರು 210.00 75.೦೦ ವ8ರ.೦೦ 
೨೭ ಸುಕ 200.೦೦ 5೦.0೦ 25೦.೦೦ 
[ec ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 100.00 4೦.೦೦ 140:00 
೨4 ಉಡುಪಿ 100.೦೦ 140.೦೦ 24೦.೦೦ 
17 ಉಡುಪಿ ಅರ ಕುಂದಾಪುರ 3a9;:64 330.0೦ 669.64 
೨6 ಕಾರ್ಕಳ 150.೦೦ = 0.೦೦ 15೦.೦೦ 


ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು 


18 


ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ 


2೦15-7 Ks [ ಕಟ್ಟು 

ಪೆಳಗಾವಿ 0.೦೦ 3 0.೦೦ 0೦.೦೦ 

ರಾಮದುರ್ಗೆ ೦.೦೦ 2೦೦.೦೦ 2೦೦.೦೦ 

ಬೈಲಹೊಂಗಲ 0.೦೦ ಸ ©.೦೦ 

ರಾಯಬಾಗ 5೦.೦೦ IN 150.00 | 2೦೦.೦೦ 

ಖಾನಾಪುರ ೦.೦೦ | ೦.೦೦ ೦.೦೦ 
[02 ಗೋಕಾಕ 2೦೦.೦೦ ೦.೦೦ 90 | 
103 ಹುಕ್ನೇರಿ 2ರಂ.೦೦ ೦.೦೦ 2ರಂ.೦೦ ೫ 

[104 | ದ 3 ೦.೦೦ 
- 

105 IN 100.00 


350.00 200.೦೦ 
99.೦೦ 


೨೨9.೦೦ 99.0೦ 


19 ಅಜಹಾಪುರ ರಂ.೦೦ 5೦.೦೦ 
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ 100.00 100.೦೦ 
—l 
L [ ಮುದ್ದೇಬಹಾಕ 0.0೦ 
12 ಬಾಗಲಕೋಟೆ [000 0.೦೦ 0.೦೦ 
13 ಮುಧೋಳ: 160.00 0.೦೦ 160.00 
pe ಬೀಳಗಿ 60.0೦ 0.೦೦ 60.0೦ | 
2೦ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 
1s ಬಾದಾಮಿ 0.೦೦ ೦.೦೦ 0.೦೦ 
16 ಅಮಖಂಡಿ 0.೦೦ 0.೦೦ 0.೦೦ 
17 ಹುನಗುಂದ 0.೦೦ 0.೦೦ 0.೦೦ 
18 ಕುಂದಗೋಳ 0.೦೦ 0.೦೦ ೦.೦೦ 
— 
19 ನವಲಗುಂದೆ 2೦೦.೦೦ 0.೦೦ 200.೦೦ 
2 ಧಾರವಾಡ 120 ಹುಜ್ಬಜ್ಜ 15೦.೦೦ 5೦.೦೦ 2೦೦.೦೦ 
121 ಕೆಲಘಟಗಿ ೦.೦೦ ೦.೦೦ 0:೦೦ 
122 ಥಾರವಾಡ 100.00೦ ೦.೦೦ 100:00೦ 


25577 ರಣ 


ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ 


2017-18 


0.೦೦ 


154 
155 


1 


ಮಾಷ್ಚಿ 


156 ದೇವದುರ್ಗ 
57 


ತಗ ಇತ್ಕಹ್‌ ಸಹ 
ಸೆ 
2 


io: 


120.0೦. 


2೨೦66152 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪಾಲಕೃಷ್ಣೆ.ಸಿ.ಎನ್‌ ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-2೦1೭ ಕ್ಥೆ 
ಅನುಬಂಧ-2 
2೦18-1೦ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ ಕಾಲೋನಿ ಅವೃದ್ಧಿ! ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಹಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಟ್ಲ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ. 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ 


ಅನುಬಂಧಗೆಳ ವಿವರ 


4120.55 ಅನುಬರಧ-£ ಎ) 


39514.170. 


3213.00 ಅನುಬಂಧ-2 (ಬ) 


3600.000 


ಇ ಕವ್ಯತಹನ್ನ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಟ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಗನ್ನು 


7543.000 6767.20 ಇನುಐಂಧೆ-2 ₹7) 


ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲನ ಪರಿತಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


5೦65717 44100.75 


(ಅಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ರೂ.44100.75 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕಿ ರೂ.719.72 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಲ್ಲೆಗಳ ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ 
ವರ್ಗಾಲಯುಸುವುದು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.) 


ಮಾಸ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಖಾಲಕೃಷ್ಣ.ಸಿ.ಎಸ್‌ ರವರ ಜುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-೨೦1೦ ಕ್ಲೆ 


ಅನುಬಂಧ-2 (ಎ) 


2೦15-19 ನೇ ಸಾಅನಲ್ಪ ಕಾಲೋನಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ/ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಣ್ಲನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಹಾ ಕಾಲೋಸನಿಗಳೆಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಗಿಸಲು 


ಮಂಜೂರಾತಿ ಸೀಡಿ ಅಡುಗಡೆ' ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ಪಿವರ 


ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 


ಕ ಹಲ್ಪಿ ]ನಧಾನಸಫಾ ಕ್ಷಾತ್ರಗಾ ನವರ ಮಾನಾ ಪ್‌ ನಡಗ ಹಾಡ ಮಾತ] 
ಸಂ 
1 ಇ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 32೦.೦೦ 32೦.೦೦ 
2 [ಮಪದಾವಪುರ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 135.00 101.50 
ಹ -] 
3 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ 70.೦೦ 63:೦೦ 
| ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
4 ಯಶಪಂತಪುರ 8.೦೦ 7೮.೦೦ 
5 ದಾಸರಹಳ್ಳಿ 195.00 136.50 
— 
6 ಯಲಹಂಕ 30.00 21.0೦ 
7 — ನೆಲಮಂಗಲ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 185.೦೦. 
8 [ಡೊಡ್ಡಐಕ್ಕ್ಯಾಪುರ 310.00 


'ದೇವನಹಳ್ಳ 


ಹೊಳಲ್ಲೆರೆ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 


'ಮಾಯಕೊಂಡ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 


[ 


18 |೫ರಪರ 
19 ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ 
ದಾವಣಗೆರೆ F 
20 ನ್ನಗಿರಿ 
[=> | ್ಲಗಿ! 
ಐ ಕ 
22 ಜಗಳೂರು 
28 ಸನಲಾರ್‌ಗೋರ್ಡ್‌ ಫೇಕ್ಟ್‌ 
24 ಬಂಗಾಪೇಟೆ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 
1 
25 [ಮಾಲೂರು 
[ ಕೋಲಾರ 
26 'ಮುಳಬಾಗಿಲು 
|e 
ಏ7 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 
1-1 ' ಕೋಲಾರ 


ಕೊರಟಗೆರೆ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 


1220:0೦ 


ಪಾವಗಡ (ಎಸ್‌ಸಿ) 


320.೦೦ 


ಕುಣಿಗಲ್‌: 


135.೦೦. 


90.0೦ 


ಮೈಸೂರು 


ನಂಜನಗೂಡು (ಎಸ್‌.ಸಿ) 


ಬ.ಸರಸೀಷುರ (ಎನ್‌.ಸಿ) i 48.5೦ 
ಪಿರಿಯಾಪಣ್ಣಣ ೨೦.೦೦ ನಸರಂ 
ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ 150.೦೦ 14100 
[ಹುಣಸೂರು 165.೦೦ 148.50 
[ಶಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ 465.೦೦ 388.5೦ 
ವರುಣಾ 170.00 153.೦೦ 
ಕೃಷ್ಣರಾಜ 35.೦೦ 15೦ 
ನರಸಿಂಹರಾಜ 100.0೦ ೨೮:೦೦ 
ಚಾಮರಾಜ 2೦.೦೦ ್ಠ 14.00 


66 'ಹೆನೂರು 170.00 1ರಡ;0೦ 
67 ಜಾಮರಾಜ ಚಾಮರಾಜನಗರ 170.೦೦ 153.೦೦ ] 
| es] ನಗರ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ' 86.೦೦ 8150 ] 
ss | [Freee 145.00 123.5೦ 
70 [ಮಠವ್ಯಾ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 185.೦೦ 166.50 
FT ಮದ್ದೂರು 26೦.೦೦ 20೦4.೦೦ p, 
[7] ಮೇಲುಕೋಟೆ 10.೦೦ ೨೨.೦೦ 
78 ಮಂಡ್ಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 90.೦೦ 81.೦೦ 
ಾ ನಾಗಮಂಗಲ ೨೦.೦೦ 88.5೦ 
[5] ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 9೦.೦೦ 810೦ 3 
76 [ಮಂಡ್ಯ 75.೦೦ 67.5೦ | 
5 ಗ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 84೮.೦೦ 475.50 
pr ಶ್ರವಾಪಕನೊಂ $೦೦6 ವಂ 
79 ಅರಸೀಕೆರೆ 2೨೦.೦೦ 26100 
ಗ] ಬೇಲೂರು 120,00 156.00 
ಹಾಸನ — 
ke) ಅರಕೆಲಗೂಡು 240.00 216.0೦ 
TT] 
87 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 35.೦೦ 31.50೦ 
ವಿರಾಜಪೇಟಿ 35.೦೦ 815೦ 
ಕೊಡಗು 
89 ಮಡಿಕೇರಿ 26.00 18.2೦ 
೨೦ ಸೂಳ್ಯ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 170.೦೦ 153.00 
© ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು 135.೦೦ 12150 
೨೭ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 135.೦೦ 1315೦ 
ಇ] [ಹಾಗಾ ನಗರ (ದಕ್ಷಿಣ) 35.೦೦ 315೦ 
[3] ಕುಂದಾಪುರ ಪಾರಂ 5೦೨:ಕ೦ 
೨೮ | ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ 85.೦೦ 315೦ 
[೨6] ಉಡುಪಿ {00:00 ೮7.5೦. 
7] ಶುಡಚಿ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 13ರ.೦೦ 1215೦ 
೨8 ರಾಯಭಾಗ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 210.00 189.0೦ 
33] ಬೆಳಗಾವಿ ಯಮಕನಮರದ (ಎಸ್‌.ಆ) 2೦೦.೦೦ 180.00. 
[1051 ಚಕ್ಟೋಡಿ ಸದಲಗಾ 170.0೦ 1ರ3.೦೦ 
[101 ಅಥಣಿ 70:0೦ 146.0೦ 1} 


102 Teorised 3 135.೦೦ 12೩5೦ 
[10s] [ಗೋಕಾಕ್‌ 13೮.೦೦ 12150 
[104| [Sere ಗ್ರಾಮಾಂತರ 28ರ.೦೦ 226.5೦ 
105 ಬೆಳಗಾವಿ ಖಾನಾಮರ 
1086 ಖೈಲಹೊಂಗಲ 
107 ನಿಪ್ದಾಣಿ 
[108| ಹುಕ್ಳೇರಿ 
1os ನಾಗಠಾಣ (ಎಸ್‌.ಎ) 
10 ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ 
ಬಬಲೇಶ್ವರ 
ವಿಜಯಪುರ ' [ಇಂಡಿ 
ಸಿಂಧಗಿ 
'ಮುದ್ದೇಜಹಾಳ 
ವಿಜಯಪುರ ನಗರ: 
ಮುಧೋಳ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 
ಜಮಖಂಡಿ 
|8|  ಪಾಗಲಕೋಟಿ. [ತೇರದಳ 
fe ss] 
Tem] 
124 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ | ೮400೦ | 
—— 
125 ಶಿರಹಟ್ಟಿ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 
ಗದಗ 
126 ಗದಗ 
127 | 'ಹಾವೇರಿ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 
128 ಹಿರೇಕೆರೂರು 
ಹಾವೇರಿ 
i29 
130 
131 
[a2] 
133 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 
134 
185 


| 


136 |ಜಿತ್ತಾಪುರೆ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 649047 45೦೦45 
37} ಜಲಚೋಳ: (ಎಸ್‌.ಸಿ) 47೦.೦೦ 423.0೦ 

138 ಇರಂ.೦೦ 815.೦೦ 

139 42೦.೦೦ x ಆರ8.೦೦ 
|| ಕಲಬುರಗಿ 32೦.೦೦ 28.೦೦: 

[4 | 22೦.೦೦ 108.00 

42 2120.00 1208.೦೦ 

143 2೭2೦.೦೦ 198.00 

144 2೮೦.೦೦ 2೭5.೦೦ 

145 190.00 167.00 

[146 | 170.೦೦ 138.00 

147 'ದೇವದುರ್ಗ (ಎಸ್‌.ಟ) 70.೦೦ 63.00 1 
ರಾಯಚೂರು ಅಂಗಸೂಗೂರು (ಎಸ್‌.ಸಿ) 435.೦೦ 8915೦ 

149 ಮಸ್ಥಿ (ಎಸ್‌.ಆ) 170.00 153.೦೦ 

15೦ ಸಿಂಧನೂರು 10.00 9೨.೦೦ d 
181 ರಾಯಟೂರು ೨5.೦೦ ಆರ.5೦ 

=| we NN 
158 170.0೦ 158.೦೦ 
[— + el 
15೨ ಸಂಡೂರು (ಎಸ್‌.ಆ) 170.0೦ 158.೦೦ 

160 85.೦೦ 78.50 

[161 | ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಜಯನಗರ 135.೦೦ 121.5೦ 

162 'ಹಡಗಲ 300.0೦ 27೦.೦೦ 

163 ನಿರಗುಪ್ಪ 5೦.೦೦ 4೮.೦೦ 

164 ovo 170.೦೦ 149.0೦ 

165 [ತೆರಪನಹಳ್ಲ 75.೦೦ [eo] 

166 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 23೮.೦೦ 191.50 

167 'ಹುಮಸಾಖಾದ್‌ 135.0೦ 121.50 

168 ಜೀದರ್‌ ದಕ್ಷಿಣ 10.00 ೨9.೦೦ 

ಜಂದರ್‌ 

169 [ಭಾ 4ಆರ.೦೦ 4೦೮.5೦ 

70 ಔರಾಬ್‌ 100.00 13 9೦.೦೦ 

171 240.0೦ 2600 | 


f ಶೋರಾಪುರ (ಎಸ್‌.ಅ) : 40೦.೦೦ ೨೦.೦೮ 
ಪಹಾಪುರ 28೮.೦೦ Tr ವರ6.5೦ 
ಯಾದಗಿರಿ ಸ 
ಗುರುಮಿತಕೆಲ್‌ sooo | 1690 
"ಯಾದಗಿರಿ 230.೦೦ 2೦7.೮೦ 
ಇಂರಟ417 84೦ರ 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪಾಲಕೃಷ್ಣ-ಸಿ.ಎನ್‌ ರವರ ಚುಳ್ನೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-2೦೪೭ ಕೆ 
ಅಸುಬಂಧ-2 (ಜ) 


2೦18-19 ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ ಕಾಲೋನಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ/ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 


ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯಟ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಹಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ 


ನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 


ಒದಗಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ. 


ವಿಜಯಪುರ 


75.0೦ 


3600.00 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ವ 
ತ್ತ ರ ಅಡುಗಡ ಮಾಡಿದ | 
ಸರ 3 ಮೊತ್ತ 
1 [Ss ಗ್ರಾಮಾಂತರ | ಪೆಂಗಪೂರು ಸಾ 315.೦೦ 
2] 'ಚತ್ತೆದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇರಂ.೦೦ ತಃ5೦೦ | 
ke] ಗ: ದಾವಣಗೆರೆ ದಾವಣಗೆರೆ 35.೦೦ 2೩4.5೦ —] 
4 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ರಠಂ.೦೦ 49೦.೦೦ 
5 ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು 35೦.೦೦ 315.೦೦ 
6 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 850.೦೦ 81ರ.೦೦: 
7 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ 340.0೦ 306.0೦ 
S| 
ನಾಸಾದ ನಾಸಾ 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸಃ 'ದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ.ಸಿ.ಎನ್‌: ರವರ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-೦೦1೭ ಕೆ ಈನುಬಂಧ- 
KH) ಸ ೈಷ್ಣ ( a! $ 
. 2 (ಸಿ) 


2೦18-1೨ನೇ ಸಾಅನಲ್ಪ ಕಾಲೋನಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ/ ಪಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಲ್ಲೆ/ ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಂಕಿತಿ/ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಹಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ 
ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ. 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಣ್ಕ 


ಕ ಜಲ್ಲೆ ಜಲ್ಲೆ/ ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ] ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ] ಇಡಗಡ್‌ ಮಾಡದ 
ಸಂ ಪಂಜಾಲುತಿಗಳೆ ವಿವರ ಮೊತ್ತ 


1 ಕೊಡಗು ಕೂಡಗು ಜಲ್ಲೆಯ ಕೃತ ನಫೋಾಷನಾದ 10ರ೦.ರ೦ರ ಅ೦ರ.೦೦ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋಸಿಗಳಲ್ಲ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಜದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲ ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಪ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 
ಬದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


5338.000 4804.20 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಪ 
ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ: ಕಾಲೋನಿಗಕಲ್ಲ ಮೂಲಭೂ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


705.0೦೦ 634.50 


ಮೈಸೂರು`ಜಣ್ಣಿ. ಸ್ಯುಪೊರ ತಾಲ್ಲೂಕ 70.000 63.00 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲನ ಪರಿಶಿಷ್ಣ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಪ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


5 ದಕ್ಷ ಕನ್ನಡ""/ದ್ವಾಣ ಇ ಸ್ನಿಡ ಜಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲನೆ ಪರಿಶೆಷ್ಠ"ಜಾತ 75.000 67.50 
ಕಾಲೋನಿಗಳಣ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


ಕ ಕರಮರಗ ನಮಗ ಕ್ಸ ನವಾತನ ಜಲ್ಲಾ'ಪರಜಾಂಸತ್‌ 7ರ.ರರರ ಕಠಕರ 

ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೆಂಗಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಪನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಹಾತಿ 

ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಪ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


7 ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಲ್ಲೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಸ್ಥಳ ಸಂಸ್ಥಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ 2೦.೦೦೦ 14.00 
ಪ್ಯಾಪ್ರಿಯಣ್ಲನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳೆಲ್ಲ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


[7 ] ಯಾಡಗಿಕ ` ಯಾದಗಕ ಇನ್ನಹ ಸನಾ 60.6೦ರ ~ %2.ರಿರ 
ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಪನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಕಲ್ಪ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


ಕರವರ ಜನಾ ಪಂಜಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪಯಲ್ತನೆ 
ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಹಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


7:00 


ನರ ಇನ್‌ ಫಾಪಾಹತ್‌ ಫ್ಯಾಪಯತ್ರ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಕಲ್ಪ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


ಈ ನಧಾನಇ 'ನ.ರರರ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಹಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಣ್ಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಫ್ಯಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


6767.20. 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಪ.ಸಿ.ಎನ್‌ ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಸಂಖ್ಯೆ-2೦1೭ ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಥ-3 


2೦19-2೦ ನೇ ಸಾಅನಟ್ಟ ಕಾಲೋನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ / ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋಸಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 


ವಿಧಾನಸಭಾ/ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು/ 
ಕಾಲೋನಿಗಕಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ 


ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪಿಯಟ್ಲನ ಪರಿಶಿಜ್ಞ:ಹಾತಿ 
ಸೌಲಫ್ಯಗಕನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಅಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 


ಅನುದಾನದ ವಿವರ. 
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಣ್ಪ 

KA ಜ್‌] ಕ್ನೇತ್ರಗಳ ವಿವ ಮಂಜೂರಾತಿ ]ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 
a ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ: 

1 a 15೦.೦೦ 30.00 

2 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಣ 500.೦೦ 

8 ಮಹಾದೇವಪುರ (ಬೆಂ.ನ) 

4 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪುರಂ 30.೦೦ 

Ke] ಮಹಾಲಕ್ಷೀ ಲೇಔಟ್‌ 

7 CoN LN 
|8| ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 250.೦೦ 

ವ 

ಹಾ 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ (ಬೆಂ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ)| ' 28.60 ಆ.೮8 
ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಲಷಂಗಲ ಪಿಂ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ) 5೦.೦೦ 15.೦೦ 

14 ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹೊಸಕೋಟೆ 100.00 30:೦೦ 

15 ದೇವನಹಳ್ಳ 300.0೦ 150.0೦ 

16 ಮೊಳಕಾಲ್ಕೂರು 2೦೦.೦೦ 60.೦೦ 

17 ಹೊಳಲ್ಲಿರೆ - 20೦.೦೦ 60.0೦ 
Bef ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೊಸದುರ್ಗ 2೦೦.೦೦. 60.೦೦ 

10 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 2೦೦:೦೦ 60.00 

20 ಹಿರಿಯೂರು ಸಾನ 120.00 

21 ಚಳ್ಳಕೆರೆ" 100.00 30.೦೦ 

‘22 ದಾವಣಣೆರೆ ಉತ್ತರ 100.೦೦ 30.0೦ 
[3 ಚನ್ನಗಿರಿ 13ರ.೦೦ 47.5೦ 

24 ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊನ್ನಾಆ 30.00 

2೮ ಮಾಯಕೊಂಡ 100.0೦ 30.0೦ 
7] ಜಗಳೂರು 100.0೦ 8ರ೦೦ 


27 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 100.0೦ 30.೦೦ 
ಕೋಲಾರೆ 4 
ಮುಳಬಾಗಿಲು 100.00 5೦.೦೦ 


28 
29 ಪಿಠಾ 100.0೦ 30.00 
so ಪಾವಗಡ 10೦.೦೦ 30.೦೦ 

' 1 ಚಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ವ 100.೦೦ 30.೦೦ 
2 ತುಮಕೂರು ತಿಪಟೂರು - ರರ 30.00 
838 ತುರುವೇಕೆರೆ 300.00 ಇರರ 
4 ತುಮಕೂರು ನಗರ 100.0೦ 0.೦೦ 
[eo] ಕೊರಟಗೆರೆ 10೦.೦೦ 30.0೦ 
36 


ರಾಮನಗರ 2೦೦.೦೦ 6೦.೦೦ 
ರಾಮನಗರ 
" ಮಾಗಡಿ 40೦.೦೦ 2೦೦.೦೦ 
ಚಿಕ್ಷಬಳ್ಲಾಪುರ 100.೦೦ 80.0೦ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸ್ಥಲಳ್ಳಾ 
ಬಾಗೇಪಟ್ಲ 100.0೦ 30.00 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ 100.೦೦ 30.00 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ 100.00 0.೦೦ 


ಶಿವಮೊಗ್ಗ 30.೦ 
CN ENN 
S| 
Sess || 

ಮೈಸೂರು 


pl 


. 
A 


alas) sl xls) & 
ACESEEBEEEEO 


16:೦೦ 30.0೦ 
SENATE 10೦.೦೦ 3೦.೦೦ 

| ೨೦ | 100.0೦ | 
KI ಮಂಡ್ಯ 100.00 30.0೦ 
100.0೦ 3೦:೦೦ 
ಅಡ 100.0೦ ತರ೦೦ 
| ೨ಠ | 4೦೦.೦೦ 12೦.೦೦ 
56 100.೦೦ 80.೦೦ 
57 ೨೦೦.೦೦ 6೦.೦೦ 
ರಈ 100.0೦ 3೦.೦೦ 
5೨ "೦.೦೦ 30.೦೦ 
| 60 | 10000 | 30.00 


ಕೊಡಗು 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ 


[95S 


87 ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ 
ರಾಮದುರ್ಗ 
8೨ ದೇವರಖಪ್ಪರಗ 
9೨೦ ವಿಜಯಪುರ ಮುದ್ದೇಜಹಾಳ 
9 ವಿಜಯಪುರ 
raz ಬಾಗಲಕೋಟಿ 
93 ಜೀಕಗಿ 
24] 
[ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 
[56] 
೨7 


Ww 
[JN 
[6] 
ದ್ರೆ 
fe 
[93 
ಕ್ಟ 
[o) 
Q 
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[e) 
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100 ಥಾರವಾಡ-71 100.00 30.00 
ಧಾರವಾಡ 


101 ಧಾರವಾಡ-74 100.೦೦ | 3000 | 
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ಗದಗೆ 
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FE 
a] 
ಕ| ಕ| 
[oN We) 
fe We) 
[eR We) 
[AN NO) 
[eR We) 
[e 3 We) 
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ಹಾವೇರಿ 


ನ ese 
12 ಹಾನಗಲ್‌ 100.0೦ | 3000 | 


¥ 
ಸ 
y 
[23 
[ 
[e) 
[9] 
[o) 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 


ಚಂಜೋಳ 


[ನಾ ದಕ್ಷಿಣ 


100.00 30,0೦ 

ಷ್‌ 100.00೦ 30.೦೦ 
100.0೦ 30.00 

| 00.00 30.00 
100.00 30.00 

100.00 30.00 

er FE 

100.00 30.0೦ 

100.00 80.00 

1907310 ಎರ6ಂಿ.ಈತಿ 


ಅನುಬಂಧ-ಸ 


ಪೆಂಗತೂರು ನಗರ ಇನ್ತೆ 


ಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ 
ಸ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊತ್ತ 


|| ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ 100.0೦ 


2 ಅನೇಕಲ್‌ 
3 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ 50.೦೦ 


4 ಯಲಹಂಕ 80.೦೦ 
| ©] ಬೆಂಗಳೂರು ದ್ಲೇಣ 5೦.೦೦ 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 


ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಲ್ಲಿ 


ಹೊಸಕೋಟೆ 5೦:೦೦ 


[ 
ಪೆ 
[oe] 


[SY 
(o] 
3 
l} 
[5] 
© 
Il 
[e) 


Us 
ವಾ 
ಕ್ಷಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಲ್ಲೆ 


ಗಾನಾ | 


8 


| i 
é 
i 


ಬಾಗೇಪಲಣ್ಣ 75.೦೦ 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ _ 25.೦೦ 
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[A f 
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9° 
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ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು ಸದಸ್ಯರು 
ಮೂಡಿಗೆರೆ 


»- 


80.00೦ 


|: 
i 


F 
] 


ನಗರ ಹಲ್ಲೆ 


gu 
p 
[53 


50.೦೦ 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 
ಜಾಮರಾಜನಗರ.__ 


5೦.೦೦ 
5೦.೦೦ 
150.0೦ 


> 
g 


ಧಾರವಾಡ ಜಲ್ಲೆ 


ಕುಂದಗೋಳ 75.0೦ 


d 
& 


$4 


75.0೦. 
ಡಾವಣಗರ ಇನ್ಪ 


ಜಗಳೂರು 100.00 


100.00 


- 


2 
1} 


ಕ್ರೀಂ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲಿ 
ಭಂಟ್ದಾಕ 5೦.೦೦ 
ಮೂಡಬದ್ರಿ-ಮುಣ್ವ 
ಪುತ್ತೂರು 
ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 


೦.೦೦ 


[53 
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| 
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ವಿರಾಜಪೇಟೆ 
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£ 


| 
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'ಕ್ರಾರಂಗಪ್ಪಾಣ 
ನಾಗಮಂಗಲ 


-- 
M 

[) 

© 

Q 

[e 


F; 
h 
2 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ 
ಹುಣಸೂರು 


[) 
[ed 
|) 
[ 


ತ್ರೆ 
ಹ 


ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ 
ವಿಧಾನ ಸಭಾ. ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ದ್ಲೂಕು ಮೊತ್ತ 


ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ 


ರಾಮನಗರ ಇಲ್ಲೆ 
|] ರಾಮನೆಗರೆ 5೦.೦ ರರಿ:ರ೦ 
oe LN LL 
ರಾಯಚೂರು. ಜಲ್ಲೆ 
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರು (ದೇವದುರ್ಗ) 5೦.೦೦ 
ತೆವಮೊಗ್ಗ ಇಳೆ 
ಶಿಕಾರಿಪುರ 5೦.೦೦ 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2೦೦.೦೦ 2೦೦.೦೦ 
ತುಮಕೂರು ಹಲ್ಲೆ 
ನಾನಾ ಜಾ] 
ನಾವಾ ಥಾ 
ಧು SS SR: 
Ce LN 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆ 
2 ಕಾರವಾರ 30.00 30.00 
ee NE TE. 


ಬಹಿ ಬಮಾ 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ ತಾಲ್ಲೂಕು. - ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ 


ಅಸುಖಂಧ-1 


ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಿ.ಎನ್‌. (ಶ್ರವಣಬೆಳಕಗೋಕ) ರವರ ಹುಕ್ನೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಂಖ್ಯೆ:2೦1೭ಕ್ಕೆ 


ಉತ್ತರ” 


[= 


2೦17-18 (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ) 


ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ. | ಅಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 
ಪಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಠ 


ERC 


8 
¥ 
® 
@ 
A 

3 

pL 

[2 

ಥ್ಜಿ 

O 

) 

) 


ಯೆ 

e 
i 

N 

Q 
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il 


575.0೦ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 


ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಮುಂಡಗೋಡು, 
ಬನವಾಸಿ 


100.00 


100.00 


& 

g- 

jel 

ಹ 
p 
sb 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 60.00 
ಹೊಳಲ್ಲಿರೆ 
ಹೊಳಲ್ಲಿರೆ 
ಹೊಳಲ್ಪೆರೆ 
ಹೊಳಲ್ಲೆರೆ 
ಹೊಳಲ್ಲೆರೆ 
ಚಳ್ಳಕೆರೆ 


40.00 
18.00 


: |) 


| 


೨೦.೦೦ 


28ರ.೦೦ 2೨೬5.೦೦ 


' 350.00 


/ 


£ ' ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ 1] ಅಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರ 


id ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊತ್ತ ಮ 
ದಾವಣಗೆರೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 


_ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ | ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 
: ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊತ ಮೊತ 


[e) 


3 100.00 100.0೦ 

1 ೨5.೦೦ 25.೦೦ 
138.2೦ 138.20 
100.0೦ 100.0೦ 
300.೦೦ 300.0೦ 
100.೦೦ 100.0೦ 
| 
1 10.00 10.00 
3 5೦.೦೦ 5೦.೦೦ 


ಒಟ್ಟು 110.0೦ 
ಟ 


2೦೦.೦೦ 2೦೦.೦೦ 
100.೦೦ 100.00 


| 


ಫೌ 
EEEEREL 
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ಶಿವಮೊಗ 


[a] 


ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ | ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 


ಅನುಖಐಂಧ-1 


ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಿ.ಎನ್‌. (ಶ್ರವಣಬೆಳಗೋಳೆ) ರವರ ಜುಕ್ಸೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಸಂಖ್ಯ:2೦!ಂಕ್ಜೆ ಉತ್ತರ 
2೦18-1೦ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿಪರ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


ಮಂಜೂರಾತಿ 'ನೀಡಿದ 


ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಪ್ರಸಂ ಜಲ್ಲೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ ಲೋಕಾಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊತ್ತ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ 
ಆನೇಕಲ್‌ (ಪ.ಜಾ) 8೦.೦೦ 80.0೦ 
ಮಹೇವಪುರ (ಪ.ಜಾ) 45.೦೦ 15.00 
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ F 30.00 80.೦೦ 
ಡಾ ಜಯಮಾಲ 10.00 10.00 
1 |ಖೆಂಗತೊರು ನೆ ಕ್ರೀ ವೈಎ.ನಾರಾಯಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ 10.00 10:00 
ಶ್ರೀ ಸಸೀರ್‌ ಅಹಮ್ಮದ್‌ I 10.00 10.00 
ಯಶವಂತಪುರ pl ವ೮.೦೦ ಅ೮.೦೦ 
'ಪೆಂಗಳೂರು ನಗರ 10.೦೦ Teo 
ಒಟ್ಟು 190.00 195.೦೦ 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ml ೦.೦೦ | 5ರ.೦೦ 
ನೆಲಮಂಗಲ (ಪ.ಜಾ) 65.೦೦ 6೮.೦೦ 
2 be ದೇವನಹಳ್ಳಿ(ಪಜಾ) 5೦.೦೦ 5೦.೦೦ 
ಹೊಸಕೋಟೆ 50.೦೦ ೨೦.೦೦ 
15.00 15.00" 


ಇ 


ಒಟ್ಟು 230.೦೦ 230.0೦ 
ಮೊಳಕಾಲ್ಕೂರು (ಪ.ಪಂ) 130.00 
ಚಳ್ಳಕೆರೆ (ಪ.ಪಂ) 2೦೦:೦೦ 2೦೦.೦೦ 
ಹೊಳಲ್ಲೆರೆ' (ಪ.ಜಾ) 80.00 80.0೦ 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 15೦.೦೦ 150.೦೦ 
ಹಿರಿಯೂರು 150ರ 1ಈ.ರರ' 
p ಚತ್ತದುರ್ಗ ಹೊಸದುರ್ಗ — ಇರ:ರರ ik ಕರರ 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 
| (ಶ್ರೀ ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌) bc lr 
ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಯು ಬಾಲರಾಜು ಮಾಸ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ 10.00 1] 10.00. 
'ಅತ್ರದುರ್ಗ 15.೦೦ Ie 16.೦೦ 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ (ಮೊಳಕಾಲ್ಕೂರು ) 15.0೦ 0.0೦ 
ಒಟ್ಟು Fi 655.೦೦ 640.00 
ಹರಿಹರ 6೮.೦೦ 6೮.೦೦ 
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ 8೦.೦೦. 8೦.೦೦ 
ಮಾಯಕೊಂಡ (ಪ.ಹಾ) 65.೦೦ ರ.೦೦ 
ದಾವಣಗೆರೆ r ಜಗಳೂರು “0.00 100.0೦ 
ಚನ್ನಗಿರಿ 15.೦೦ 15.00 
ಹೊನ್ನಾ L- ಕರರ T 1ರರರ 
(ಶ್ರೀ ಎನ್‌. ರವಿಕುಮಾರ್‌ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ 'ಪೆರಿಷತ್‌) 10.00 5.೦೦ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ 15.೦೦ 0:೦೦ 
375.೦೦ 345.೦೦ 


ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊ 


ಜಲ್ಲೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ ಲೋಕಾಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊತ್ತ 
ಕೋಲಾರ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಫಿಲ್ಡ್‌ (ಪ.ಜಾ) 80.00 80.೦೦ 
ಐಂಗಾರಪೇಟ (ಪ.ಜಾ) 1೮5.೦೦ 15೮.೦೦ 
ಮಾಲೂರು ಆರ.೦೦ 6೮.೦೦ 
° ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 2೦೦.೦೦ 1೦.೦೮ 
ಮುಕವಾನಮ 50.೦೦ ೮೦.೦೦ 
L_ ಕೋಲಾರ 25೮.೦೦ 0.೦೦ 
i ಕೋಲಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 2೦೦.೦೦ ೦.೦೦ 
ಒಟ್ಟು 775.0೦ ೦೦.೦೦ 
ಕುಣಿಗಲ್‌ 6೮.೦೦ 65.೦೦ 
[x ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 35.೦೦ 35.೦೦ 
ಕೊರಟಗೆರೆ (ಪ.ಜಾ) 380.00 ಚ೦.೦೦ 
ಗುಜ್ಜ 3೮.೦೦ 86.೦೦ 
6 ಹಮಸನಿಕು ಪಾವಗಡ (ಪ.ಹಾ) ಆಂ೦:೦ರಿ. 8೦.0೦ 
ಮಧುಗಿರಿ 86.೦೦ 5.೦೦ 
ಪಿರಾ. 25.0೦ 2೮.೦೦ 
ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ. ಕ್ಷೇತ್ರ 15೦.೦೦ 150;00 
ತಿಪಟೂರು 35:ರರಿ 15.6೮ 


ಒಟ್ಟು 970.೦೦ 420.00 
= | Su ಗೌರಿಬದನೂರು 45ರ 65.0೦ 
ಖಾಗೇಪಲ್ಲ Ei 6605 6೮.೦೦ 
ಕ ಜಿಕ್ಳೆಲಳ್ದಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 65.೦೦ 6೮.೦೦ 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ 65.00 6೮:೦೦ 

ಚಿಂತಾಮಣಿ 40.0೦ 40.೧೦ 

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 15೦.೦೦ 150.೦೦ 

ಟ್ಟು 45೦.೦೦ 450.೦೦ 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಗ್ರಾಮಾಂತರ ) (ಪ.ಹಾ) 8೦.೦೦ 8೦.೦೦ 

ಭದ್ರಾವತಿ 8೦:೦೦. 8೦.೦೦ 

ತಿವಮೊಣ್ಣ ಇರರ ನಕರಿರ 

° ಶಿವೆಮೊಧ್ಗ 'ತಕಾಕಿಷರ ಇರರ ಕರರ 
ಸೊರಐ 1ರರರ 15.೦೦ 
'ಹಾದೆರ 15:೦೮ 15೦ರ. 
ತೀರ್ಥಹಳ್ಟ 15.00 15.00. 

ಒಟ್ಟು 250.00 | 26೦.೦೦ 
್‌ | ಪಿರಿಯಾಪಣ್ಞಣ 3ರ;೦೦ ಡರ.೦೦ 
40 ಮೈಸೂರು ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ | 5೦೦೮ ಕರರ೦ 
60.೦೦ 6೦.೦೦. 


ಹುಣಸೂರು 


- ಮಂಷಾರಾತ ನಾಡಿದ | | 
ಕಸ ಜಲ್ಲೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ! ಲೋಕಾಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊತ್ತ ಅಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತೆ 
ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ (ಪ.ಪಂ) 2೭೦.೦೦ ವಂ೦:೦೦ 
ನಂಜನಗೂಡು (ಪ.ಜಾ) 6ರ.೦೦ 65.೦೦ 
ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ 160.00 8೮.೦೦ 
ವರುಣ 8೦.೦೦ ಈಂ.೦೦. 
10. ಮೈಸೂರು 'ಅ.ನರಸೀಪುರ (ಪ.ಜಾ) 60.0೦ 60.00 
ನರಸಿಂಹರಾಜ 5೦.೦೦ 6೦.೦೦ 
'ಹಾಮರಾಜನಗರ ಹೋಕಸಫಾ ತ್ನೇತ್ರ ಇ6ರರರಿ ಇಕರ.ರರ 
ಮೈಸೂರು (ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸೇನ' ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌) 10.00 10.00 
ಚಾಮರಾಜ ka 5೦೦ _ ೦.೦೦ 
ಟ್ಟು ಅರರ.೦೦ 8ದಂರ.೦೦ 
K 'ಹಸೂರು 8೦.೦೦. A 8೦.೦೦. 
4 | ಜಾಮರಾಜನಗರ 'ಜಾಮರಾಜನಗರ iE 8೦.೦೦ 80.೦೦ 
'ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ(ಪ.ಜಾ) 50.೦೦ 5೦.೦೦ 
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ FN 15೦ರ ಇರ.೦೦ 
- ಒಟ್ಟು 225.೦೦ 225.೦೦ 
- ಮೆಳವ್ಯಾ (ಪ.ಜಾ) KE 'ಇರ.೦೦ y| ನಂ 
ಅ೦.೦೦ 


ಸಡ್ಯಾತ 


ಅರಸೀಕೆರೆ 


ಹಿಟ್ಟು 


p ಬೇಲೂರು ಇರೆ.೦೦ 
13 ಹಾಸನ [ ಅರಕಲಗೂಡು 60.0೦ ೩೦,೦೦ 
ಸಕಲೇಶಪುರ (ಪ.ಹಾ) ಅ.೦೦ 45.0೦ 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 46.೦೦ 46.0೦ 
[ ಹಾಸನ ೭೮.೦೦ 2೮.೦೦ 
ಹಟ್ಟು 300.೦೦. 260.೦೦ 
ಶೃಂಗೇರಿ ? 65.೦೦ 46೮,೦೦ 
1 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆ (ಪಹಾತಿ) 100.00 100.೦೦ 
[ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 5.೦೦ 15.0೦ 
ಜುಟ್ಟು 18೦.೦೦. 160.00 
L ಮಂಗಳೂರು 65.೦೦ ರ.೦೦ 
ಸೂಕ (ಪ.ಜಾ) 8೦.೦೦. 80.೦೦ 
pa ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 15.೦೦ 15.೦೦ 
ಮಂಡೂರು ನಗೆರ (ದಕ್ಷಿಣ) 15.೦೦ 15:೦೦ 
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 25.೦೦ 0.೦೦ 
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (ಐಂಟ್ದಾಳೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ) 3೦.೦೦ 0,೦೦ 
“1 23೦.೦೦ 175.೦೦ 


A § ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ 7 | 
ತೆಸಂ ಜಲ್ಲೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ ಲೋಕಾಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊತ್ತ ಜಡುಗಡೆ' ಮಾಡಿದ ಮೊ 

- ಚಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗ 80.00೦ 8೦.೦೦ 

ಅಥಣಿ: ೬೦.೦೦ 65.0೦ 

ಕಾಗವಾಡ - 65.೦೦ 6೮.೦೦ 

im ಕುಡಜಿ (ಪ.ಜಾ) 65.00 65.೦೦ 

ರಾಯಭಾಗ (ಪ.ಜಾ) 65.೦೦ [ 65.೦೦ 

ಗೋಕಾಕ 65.೦೦ '6ಕ.೦೦ 

16 ಬೆಳಗಾವಿ R ಯಮಕನಮರಡಿ ಪಂ) | 2೦೮.೦೦ 2೦೦೦೦ 
ಬೆಳಗಾವಿ: ಗ್ರಾಮಾಂತರ —} 65.೦೦ ] 6ರ.೦೦ 

| ಖಾನಾಪುರ 8೮.೦೦ jes 6೮.೦೦ 

ಭೈಲಹೊಂಗಲ [_ 6೮.೦೦ 6೮.೦೦ 

ಜಕ್ಸೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 150.೦೦ 15೦.೦೮ 

If ನಿಪ್ಪಾಣಿ rT 15.೦೦ 1ರ.೦೦ 

ಹುಕ್ಕೇರಿ 15.೦೦ ಹ 15.00 
ಕುಟ್ಟು 1015.0೦ 98೦.೦೦ 

] 7 ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ T 6೮.೦೦ 6೮.೦೦. 

ಬಬಲೇ್ಛರ T 8೦.೦೦ 80.೦೦ 

ss ನಾಗಠಾಣ (ಪೆ.ಹಾ) 
17 ವಿಜಯಪುರ 


ಮುದ್ಗೇಜೀಹಾಳ್‌ K ತಂ:೦೦ 
ವಿಜಯಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 25.0೦ 


—f 
'ದಾಮಿ ೦.೦" .೦೦ 
18 ಬಾಗಲಕೋಟೆ — ಈಂ೦.೧೦ IR ಸಲಿ 
ತೇರದಾಳ 15೦ರ 15.0೮ 
4 
ಜೀಳಗಿ 7 15.೦ರ ಕರರ 
ಬಾಗಲಕೋಟಿ J 10.0೦ 10.೦೦ 
ಇಟ್ಟು 485.೦೦ 1] 48೮.೦೦ 
r ಕುಂದಗೋಳ 65.೦೦ 6ರ.೦೦ 
ಹುಜ್ಯಜ್ಜ ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ(ಎಸ್‌.ಸಿ) =] 100.00 100,00 
19 ಧಾರವಾಡ ಹು್ಜಳ್ಳ ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದ್ರ F ರರ — 18.ರರ 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪಕ್ಷಿಮ 5] 15:೦೦ 15೦ರ 
ಧಾರವಾಡ 20.೦೦ 20.00 
ಇಷ್ಟ 7ರ ನರರ 
26 ಗಟಿಗೆ ಶಿರಹಣ್ಣ (ಪ.ಜಾ) 65.೦೦ 65.00 
ಗದಗ 5೦.೦೦ | ೦.೦೦ 
|. 
ಒಟ್ಟು | 1೮.೦೦ 15.೦೦ 
ಹಾವೇರಿ (ಪ.ಜಾ) 70.೦೦ 65.೦೦ 
[— — 
_ ವ ಹಿರೇಕೆರೂರು ವರ I 65.6೦ 
Hit ಹಾನಗಲ್‌ [: ತರಕ — 'ಠರ.ಂಕ 
ಶಿಗ್ಗಾಂವ್‌ 5ರ 15:ರರ 
ಒಟ್ಟು 3s6.00 175.0೦ 


ಮ ಫ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ 
ಶ್ರಸಂ ಜಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ! ಲೋಕಾಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊತ ಅಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ 
ಹಳಯಾಲ |] 80.೦೦ 8೦.೦೦ 
ರ ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾಪುರ 8೦.೦೦ 8೦:೦೦ 
ಕಾರವಾರ 15.ರರ 156ರ 
ಪಿರಸಿ 15.೦೦ 15.೦೦ 
§ pe 1೨೦.೦೦ ooo 
ಅಫಜಲಪುರ EF 2೦.೦೦ 80.೦೦ 
ಜೇವರ್ಗಿ ೦.೦೦ ಜಲಿ.೦೦ 
sg ಚಿತ್ತಾಪೂರ (ಪಾ) 3] 'ಇ೦.೦೦ - 8೦.೦೦ 
ಚಂಚೋಳ (ಪೆ.ಜಾ) 105.00 80.೦೦ 
ಕಲಬುರಗಿ: (ಗ್ರಾಮಾಂತರ) (ಪ.ಹಾ) 8೦.೦೦ 8೦.೧೦ 
23 ಕೆಲಲುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ 50.೦೦ 5೦.೦೦ 
ಕಲಲುರಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 15೦.೦೦ 150.೦೦ 
— ಸೇಡಂ IN ಸರರರ ಇರನಕ 
ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸರ್‌ ಇರ.೦ರ 
ಅಳಂದ 30.0೮ ತರ.ರ೮ 
ov; ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಗ್ರಾಮ pl 470.0೦ 470.0೦ 
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯುತಿ, ಕಲಬುರಗಿ 
23 | ಕಲಬುರಗಿ ಪೆಂಜಾಯತಿ [ಷಹ ಪಂಜಾಯತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕೆ ಹರಂ, 459 
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ 600.00 0.0೦ 
ಹಟ್ಟು 1930.00 1305.೦೦ 
ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ (ಪ.ಪಂ) 180.00 180.00 
ಮಾಫ್ಚಿ (ಪ.ಪಂ) 180.00 180.00 
ದೇವದುರ್ಗ (ಪ.ಪಂ) 130.00 130.00 
ಅಂಗಸುಗೂರು (ಪ.ಜಾ) 15.೦೦ 15.೦೦ 
ನಿಂಥನೂರು 40.೦೦ 40.0೦ 
24 ರಾಯಚೂರು ಮಸ್ಥಿ (ಪ.ಪಂ) 180.00 180.00 
[ ರಾಯಷಾರು ಕೂಣಸಫಾ ಇತ T ನರರ ಇರ೦.೦೦ 
ರಾಯಚೂರು 15.೦೦ 15.೦೦ 
pO ರಾಯಚೂರು 10.00 10.00 
'ರಾಯಚೊರು 10.00 10.00 
ರಾಯಚೂರು 10.00 0.೦೦ 
ಒಟ್ಟು 120.00 lo.00 
ಕುಷ್ಣಗಿ 6೮.೦೦ 65.೦೦ 
ಕನಕಗಿರಿ (ಪ.ಜಾ) 6೮.೦೦ 6೮.೦೦ 
2೮ ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ 6೮.೦೦ 6ರ.೦೦ 
ಗಂಗಾವತಿ A 15.೦೦ 15.00 
ಯಲಬುರ್ಗಾ 15.೦೮ ಇರ೦ರ 
- ಒಟ್ಟು 2೦೮6.೦೦ 226.೦೦ 
T ಹಗರಿಖೊಮ್ಮನಹಳ್ಳ (ಪ.ಜಾ) 65.೦೦ 6ರ.೦೦ 
ವಿಜಯನಗರ 65.೦೦ 65.೦೦ 
ಕ ಬಳ್ಲಾರ | ಕಂಫ್ಲಿ (ಪೆ.ಪೆಂ) 180.0೦ Ls 180.00 
ಸಂಡೂರು (ಪ.ಪಂ) 180.0೦ 180.0೦ 
ಕೂಡ್ಲಿಗಿ (ಪ.ಪಂ) NR 130.00 130.00 
ಕಿರಗುಪ್ಪ(ಪೆ.ಪಂ) 100.00 100.00 


TT ಮಂಜಾರಾತಿ ನಡದ 


ಕಸಂ] ಅಲ್ಲಿ ಪಿಭಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ಲೋಕಾಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊತ್ತ ಅಡುಗಡೆ' ಮಾಡಿದ ಮೊ; 
¥ ಇಳ್ಯಾರಿ- 150.0೦ "T 1೮೦.೦೦ 
ಹಡಗಅ(ಪ.ಜಾ) 100.00 100.00 
26 ಇಳ್ಳಾರಿ | ಬಳ್ಳಾರಿ ಸೌಸಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 2೭50.೦೦ 25೦.೦೦ 
ಬಳ್ಳಾರಿ | 10.00 10.00 
ಐಜ್ಛಾರಿ 5.೦೦ 0೦.೦೦ 
ಬಟ್ಟು 123೮.೦೦ 1230.00 
"| ಐಸವಕಲ್ಯಾಣ 65.೦೦ 65.೦೦ 
F ಹುಹನಾಪಾದ್‌ 6ರ.೦೦ 65.೦೦ 
ss 
[ ನೀದರ್‌ ದ್ವಾಣ NN 4೦.6೦ 4೦.೦೦ 
'ಫಾಲ್ವ 165.೦೦. il: 6೮.೦೦. 
27 ಜೀದರ್‌ 'ಜೀದರ್‌ ] 5೦.೦೦ ೦.6೦ 
ಔಈರದ್‌(ಎಸ್‌.ನಿ) 5ಂ.೦೦ 5೦.೦೦ 
[ ದರ್‌ | 10.00 10.00 
ಜೀದರ್‌ 10:00 0.00 
A el: ಬೀದರ್‌ | 75.00 ಅ.೦೦ 
| ಹಟ್ಟು ೮8೦.೦೦ 845.00 
[ ಶೋರಖುರ (ಪೆ.ಘಂ೦) 165.00 165.೦೦ 
ಶಹಾಪುರ 10೦.೦೦ 5೦.0೦ 
2೫ | ಮಾದಗಂ ಇವನ 
'ಯಾದನಿರಿ 4ಠ.ರರ ಸಫರರ 
ಯಾದಗಿರಿ 130.00 100.00 
ಒಟ್ಟು 480೦.೦೦ 40೦.೦೦ 


2೨ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ 2೦.೦೦ 2೦.೦೦ 
TT 

} : ಉಡುಪ 15೦.೦೦ ೦.೦೦ 
A ಚ್ಚು ೦೦೦೦ 6೦.೦೦ 
30 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟಿ 15.0೦ - 15.೦೦ 
BE 'ಹೊಡಗು 10.0೦ 10.00 

FH ಒಟ್ಟು 2೮:೦೦ ಐರ.೦೦ 

ಒಟ್ಟಾರೆ 1564100 12700:೦೦ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆಃ ಸಕಇ! ಎಜಎಲದಿ 2೫ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:!% -೦3-2೦೦೨೦. 


ರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಇವರಿಗೆ: M 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 1 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪರಿಷತ್ತು 

ವಿಧಾನಸೌಧ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಎರಾನ್ಯರೇ, 

Ny 
ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಹ ರಾದ 
ಶ್ರೀ/ಕ್ರೀಪತಿ-- .. ಇವರ 


ಕ್ಕೆ ದುರುತಿಸ/ಗುಕುತನ್ನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ವೀ5%/ನಿಯಮ-- 
೪3/ಣೆಸೆ. ಕತತ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ದೆ 
ಹೇಷೇಸೇಸೇತೇ 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಮಾಸ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ 
GS 
ಕೀಕೀಮತ. ಸ್ಥಾನದ. ಇಾನೆಾ......... ಇವರ ಚುಕ್ಸೆ -ಣುಕುತಿಸ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆಲ್ಪಂ5 7/ನಿಯಮ-73/-/ಗ.ಸೆ.ಸೂ-ತಠಕಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ (0... ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಸಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ. 


( 'ಮಾರ್‌) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 2೦57 
ಸದಸ್ಯರೆ ಹೆಸರು : ಶ್ರೇ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಎನ್‌.ಎ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 160೦3.2೦೭೦ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ 
K ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು 


w 


EN 


ಉತ್ತರ 


ಅ)” ಸಮಾಜ "ಕಲ್ಯಾಣ `ಇಲಾಖೆಗ "ಸರ್ಕಾರದ `ಕತದ್‌ ಮೂರು 
ಪರ್ಷಗಳಲ್ಲ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ: ಅನುದಾನ, ಮಂಜೂರಾದ ಮತ್ತು 
ವೆಚ್ಚವಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು: (ಪರ್ಷವಾರು ವಿವರ ಸೀಡುವುದು) 


ಕಕದ್‌ಮೂರು ವರ್ಷಗ ಸಮಾನ ಕಲ್ಯಾನ ಸರಾಚಯ ಪಕಕಷ್ಯ`ಹಾತ`ಕಲ್ಯಾನ`ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗತಡ ಯಾ ನನೆನಿಯಾಡ 
ಅನುದಾನ, ಮಂಜೂರಾದ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವಾದ ಅನುದಾನ ವರ್ಷವಾರು ಪಿಪರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಕಸಾ: ವರ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಡುಗಡೆ ಬರಾ 
% ನರ್‌ ರರRE ಸರಕಕ್‌ಠಸರ ಇಠತರಸ6 ತರ 


2 2017-18 486390.00೦ 475002.26 463924.31 
Kc] 2015-19 ರಂ5೦82.೭23 51730274 516158.5ರ 


ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಬುಂದ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಥ-1 ರಟ್ಟ 
ನೀಡಿದೆ. 


ಆ] ಸದರ ಅವಧಯ್ಯ ನಲ್ಸಾವಾರು, ತಾರ್ಗಪವಾಹ ಸರ್ಪಸದ 


ಮತ್ತು: ನಿರ್ಮಾಣದ. ಹಂತದಲ್ಲರುವ ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುದು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


|! F} ಸರ್ಕಾರಿ ನೆದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯೆಗಕ ಕಣ್ಣಡ ನಿರ್ಮಾಣ 


= ಡಾ ಪರ್‌ ಆಂಪೌಡ್ಸರ್‌] ಬಾಲು ಬಗಪಾವನರಾಮ್‌/ಮಹರ್ಷ ವಾಕ್ಯ 

, ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 

Ke] ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಠ" ಪಂಗಡದ ಧಾರ್ಪುಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ ಛವನಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಸಿರ್ಮಾಣ 


ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನುಬಂಧ-ದ, 8: ಮತ್ತು 4 ರಟ್ಟ 
ಒದಗಿಸಿದೆ 


Uo) 


ನೀಡುವುದು) 


ನಗಧತತವಧಯೊಆಗೆ' ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನರ್ವಹಸದರುವ 
ಗುತ್ತಿಣೆದಾರರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ವಿವರ 


ಸದರ`ಕಣ್ನಡ`ಸಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ `ಸರ್ಮಾಣ ಎಪಸ್ಥಿರಣಗ`ವಹಸವಾಗಿದ್ದು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೌರವಾನ 


ಸಕಣ 1ರ! ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಪಿ ೧೦೦೦ 


್‌ A 


(ಗೋವಿಂದ ಎಲ ಹೋಳಿ) 
ಉಪ ಮು: ತ್ರಿಗಳು. ಹಾಗೂ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು. 


ಅಮಬಂಧ-! 


2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳು 


ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜನೆರ ಮಾರ್ಚ್‌ 2017 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
¥. ವಾರ್ಷಿಕೆ ಗುರಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ r ಖರ್ಚು 
ಸಂ. ix ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ 
TE 2 3 4 5 6 7 
—! 
i ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ 
2225-02-0010-01 500.00 | 0.00 | 50000 500.00 362.29 
2 ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆ" 
(ೀಮಯೊಳ)2225-00-277-0-32 750.00 | 0.00 | 750.00 750.00 750.00 
5 ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ 
20s S00 650.00 | 0.00 650.00 650.00 650.00 
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು 
4 ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ. 2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ | 866.00 | 0.00 .| 866.00 866.00 650.00 
"ಇರುವ ಮೊತ್ತ 2225-02-001-0-03 
5 'ಭೂರತ ಸಂವಿಧಾನ ಅನುಚ್ಛೇದ 2750) 5 
5 |225-02-794-0-0X8 2h) $500.00 | 0.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 
6 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಣೆ ಸಹಾಯಧನ 
2225.-02-794-0-04(de lee) 7230.00 | 0.00 | 723000 | 6990.26 | 699026 
, [ಪರಾರಿ ದೇನಾಯಿ ವಸತ. ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ | 
2225-02-277-0-34 122.00 | 0.00 | 122.00 122.00 122.00 
6 [ನನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ 
225-02-271-0-35 400.00 | 0.00 | 400.00 400.00 300.00 
9 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ 2 
ಉನ್ನತೀಕರಣ 2225-02-277-0-36 270000 | 0.00. | 2700.00 | 2700.00 | 2700.00 
10 ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿಶಾಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 
2225-02-271-0-37 Re 0.00 | 4715.00 | 4715.00 | 4715.00 
n ರಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಿನಿದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
[ಸರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 2225-02-794-0-05 34683.00 | 0.00 | 34683.00 | 34683.00 | 34683.00 
in ನಿವಾಸಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಈ: 
4225-00-5T/-2-03 6290.00 | 0.00 | 6290.00 | 6290.00 | 6290.00 
13 [ಆಶ್ರಮಶಾಲೆ/ಹಾಸ್ನೆಲ್‌ಗಳೆ 
pಾead025-02-277-2-02 5260.00 | 0.00 | 5260.00 | 5260.00 | 3945.00 
14 ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ: ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ 
ಬಡ ನಿರ್ಮಾಣ 4225-02-27-7-01 1000.00 | 0.00 | 1000.00.| 1000.00 | 750.00 
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ. ಮತ್ತು 
15 ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ | 193.00 | 0.00 | 19300 193.00 145.00 
ಇರುವ ಮೊತ್ತ 4225-02-190—0-02 
16 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಿವಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. 4225-02-794-0-01 12000.00 ! 0.00 | 12000.00 | 12000.00 | 9000.00 
ಒಟ್ಟು (ಎ) 82859.00 | 0.00 {82859.00 | $2619.26 | 7755255 


1 
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ಖು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ" ಖರೇ 
§ ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಒಟ್ಟು - ಅನುದಾನ 
1 p 3 & 5 6 4 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 'ಪರ್ಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 
1 |ನಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ' ನಿರ್ವಹಣೆ 3283.68 | 0.00 | 328368 | 328184 | 3053.78 
2225-00-102-0-33 ps 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮತ್ತು | 
2 ್ರು 
(ಧನಸಹಾಯ 2235-00-102-0-38 378449 | 0.00 | 378449 | 378447 | 3513.85 
3 ಪ.ವ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಿಡ | 
SEO 28427 | 000 | 28427 284.26 273.87 
ps ಜಿಲ್ಲಾ ಗಿರಿಜನ: ಕಲ್ಯಾಣ ಕಛೇರಿ 
SS 40456 | 000 | 40456 404.53. | 341.32 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಕ್‌ 
5 |ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ 5801.00 | 0.00 | 5801.00 | 578256 | 4077.31 
2225-00-102-0-68 ‘ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಊಟಿ 
6 [ಮತ್ತು 'ವಸತಿ ವೆಚ್ಚ 2225-00-102-0- 938.00 | 0.00 | 938.00 936.32 895.95 
| SS 
7 'ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಬ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ 
ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ 2225-00-102-0-77 216.00 | 0.00 | 216.00 214.02 199.64 
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ 
8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತಕ ನಿಧಿಗಾಗಿ (ಕೇ.ಪು.ಯೋ) | 59.90 | 59.00 | 118.00 13.13 12.47 
2225-00-102-0-08 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರಿಜೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ § 
9 |ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ(ಕೇ.ಪು.ಯೋ) 2225-00-102- | 0.09 |7289.00| 7289.00 | 6839.54' | 5263.45 
0-07 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ: 
10 |ಫೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 562.00 | 0.00. | 562.00 539.00 525.95 
2225-00-102-0-69 “4 
1 [ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ 
2225-00-102-0-70 43200 | 0.00 | 43200 417.99 413.27 
ಒಟ್ಟು 15765.00 | 7348.00 | 23113.00 | 22497.66 | 18570.86 


ಸಟಗ ಇಂ: ದರಗ 2057 ಬರಲ) 


ಸರಾ ರವ 


ಸನಿ 


ತರಯ ಮಾರ್ಜ್‌ 2017ರ ಅಂತಕ್ಥೆ 


ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ 
ಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮಾ ಒನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಖುರ್ಚು 
ಯ ಮ ಮಾಯಾ 
1 2 3. 4 5 6 A 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 
1. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 798.00 0.00 | 798.00 765.00 701.28 
2225-00-102-0-33 
, ಮಹಿಳೆಯರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು 
2535-00 A000 73.00 0.00 73.00 71.00 11.92 
ವರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ 
3 |ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ 5000.00. | 0.00 | 5000.00 | 5000.50 | 478827 
2225-00-102-0-31 
fe [ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು 
(ಆಕ್ರಮಕಾಲೆ) 2225-00-102-0-5 2308.00 | 0.00 | 2308.00 | 2045.00 | 184820 
ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ 
5 [225-00-102-0-48 99.00 0.00 99.00 99.00 61.10 
6 ಗಿರಿಜನ ಪ್ರದೇಶ ಛಪಯೋಜನೆಗಳು |: 
LE 294.00 0.00 | 294.00 294.00 251.71 
ಒಟ್ಟು 8572.00 | 0.00 | 8572.00 8274.50 7662.57 


ಕಾ 


CAUeertbno-Soca-swDownioadsLAO205T Ananda: 1} 


2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ: ಪರಿಶಿಷ್ಟ 'ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳು 


ವರಿಕಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜನೆ ' ಮಾರ್ಚ್‌ 2017 ರ ಅಂತ್ಯಕೆ 


(ಯೂಲಗಳಿ 
| ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ 
ಕ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ. ವಿವರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಖರ್ಚು 
ಫ್ರಂ: ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಒಮ್ಬು ಅನುದಾನ 
HL 
1 2 3 | 4 5 6 7 
ರಾ ಉಡ ja 00.00 | 1200.00 | 1200.00 
500-190-201 1200.00 | 0.00 | 1200.0 | | 
ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಟಿರುನಾಲ)(ಸಹಾಯಧನು)2225- | _ 
2 [9 -190-2-07 400.00 | 000 | 40000 400.00 400.00 
3 ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ 
2225-02-102-0-04 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000000 1000.00 
ಕರ್ನಾಟಿಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಡೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
4 ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿದ್ಣಮ ಸಾಲ ಮನ್ನ 3051.00 | 0.00 | 305100 | 305100 3051.00 
2225-02-800-0-07 
ಕ್‌ 
5 [ಪೇರು ಬಡವಾಳ 4225-02-190-1-01 200.00 | 0.00 | 200.00 200.00 200.00 
Be ಈರ್‌ ರಣಲ (ಆಚಿನ ಹಂಂ25- i | 
2-190-2-02 200.00 | 0.00 | 200.00 0.00 0.00 
ಇಟ್ಟು (ಈ) Boia | 0.00 | 1505100 | 1485100 | 1485100 
ರಾಜ್ಯವಲಯ (ಯೋಜನೇತರ) ತಿಂಗಳು: ಮಾರ್ಚ್‌ 2017 ರ್ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಥೆ 
ೂಲ್ಷಗಳಳಿ 
ವಾರ್ಷಿಕ್‌ ಗುರಿ. ಸ 
ಕ್ರ 
ಸೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಖರ್ಚು 
ಸಂ. ರಾಜ್ಯಿ ಕೇಂದ್ರ ಒಟ್ಟು es 
ನರ್‌ಶನೆ ಮತ್ತು. ಆಡಳಿತ 
2225-02-001-0-01 115.00 | 000 | 11500 115.00 70.55 
ಸಃ ಶತ್ರು 
2 ಸಂಶೋಧನೆ. ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ 2.00 | 0.00 2.00 0.00 - 0.00 
2225-0=R00-0-NL 
ಒಟ್ಟು 117.00 | 000 | 11700 115.00 70.55 


pe 


ಸಲಿ ಅವಾ ಅಸಲಿಂ 8ಡ3057 ಸಂತು 


ಜಲ್ಲಾವಲಯ. -ತಿಂಗೆಳು:- ಮಾರ್‌ -೭೦18ರ. ಅಂತ್ಯಕ್ಷೆ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗೆಕಣ್ಪ) 


ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ 'ಯಾದಃ 
ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ಐಡುಗಡೆಯಾದಅ| ಮ್ಯಾ 
ಸೆಂ. ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕುಟ್ಸು ನುದಾನ 


ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 
ಸ 'ವಿಬ್ಯಾಥಿನಿಲಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 4865.2೦ [exe 9 4865.29 4887.24 4433.24 
2225-0೦-102-೦-83 


ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮತ್ತು 


2 536.33 ೦.೦೦ 513633 51೦೦.೨7. | 4ರ88.57 
ಧನಸಹಾಯದ222ರ-೦೦-1೦2-೦-38 
ಪ.ವ: ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯಥ್ಥಿಸಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ 

fe Ly 267.೦೦ ೦:೦೦ 267.೦೦ 267.0೦ 24.೦9 
ನಿರ್ವಹಣೆ 22೦5-೦೦-102-೦-48 
ಜಲ್ಲಾ ಗಿರಿಜನ ಕಲ್ಯಾಣ. ಕಛೇರಿ 

4 ಇ ಛೆ 664.48 ೦.೦೦ 664.48 664.42 610.58 
2೦೦5-೦೦-102-೦-46 

el: 


ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಗೆ ಮೆಟ್ಟಕ್‌ 
ಕಠ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ 
2225-00-102-0-68 


0.೦೦ 5೦೨6.38 ರಂ8ಣ.ಂ೨ | 427382 


ಪರಿಶಿಘ್ಣ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಊಟ 


1387.6: 
ಮತ್ತು ವಸತಿ ವೆಚ್ಚ 2೭2೮-೦೦-102-೦-71 ತ 


0.೦೦. 1387.62 1393.28 1321.61 


ಮೆಟ್ರಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಸರ್ಕಾರಿ 
7 |ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣಿ 222೮ 
00-102-0-77 


೦.೦೦ 27೦.೦೦" 269.೨8 2೮18೭ 


ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್‌ 
2 |ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಟಗೆ ಪುಸ್ತಕೆ ಸಿಧಿಣಾಗಿ 
(ಕೇ.ಪು.ಯೋ.) 2225-೦೦-1೦2-೦-೦8 


16.00 2.೦೦ ೧.೦೦ 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪರ್ಗಡವರಿಗೆ ಮೆಟ್ರಕ್‌: ನಂತರದ 
9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ(ಕೇ.ಪು.ಯೋ.) 
225-00-102-0-07 


7604.00 | 7604.00 7604.00 5814.31 


ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗಳಟ್ಲ 


1 |ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭವೃದ್ಧಿ 22೭೮- 0.೦೦ 68.೦೦ 418.96 371.42 
0೦0-102-0-69 
ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕುಟುಂಬಗೆಳಣೆ ಸಹಾಯ 

1 ೦.೦೦ 433೦೦. 34೦.83 29೦.೮8 
222೮-0೦-102-೦-7೦ 
ಮಹಿಳೆಯರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು 

12 12.00 ೦.೦೦ 12.00 ಸವ.೦೦ 6.66 


2225-00-102-0-52 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆಆಗೆ ಮೆಟ್ರಕ್‌ 
13 |ಸಂತರಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ 2೩೭5-೦೦-1೦೭- ೮೦೦೦.೦೦ | ೦.೦೦ | 5000.00. | 4999.93 | 4876.46 
೦-31 


ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಪಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು _ ¢ 
14. : 2883.83 0.೦೦ 2683.63 2೮72.82 2473.10 
(ಆಶ್ರಮೆಶಾಲ್‌) ೭೦2೭5-೦೦-1೦2-೦-3ರ 


ಖಾಸಗಿ' ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಗೆ ಸಹಾಯಧನ 
2225-00-102-0-48 


ಗಿರಿಜಸ ಪ್ರದೇಶ ಉಪಯೋಜಸೆಗಳು 
2೭25-೦೦-1೦2-೦-4ರ 


129.50 ೦.೦೦ 129.50 12೨.5೦ 54.6 


334.00 ©.೦೦ 334.00 337.01 304.85 


ಒಟ್ಟು 273೦೮.43 | 766ರದಿ.೦೦ | ತ4೦67.43 | 4ರಡಡ.ಂಣ | ವ೮9೦147 


2೦೫-18 ನೇ ಸಾಅನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳು 
ರಾಜ್ಯವಲಯ: ಯೋಜನೆ ಮಾಜ್‌ -2೦15ರ ಅಂತ್ಯಷ್ಷೆ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳ” 
K 
ಕ್ರ ವಾಷಿಕ ಗುರಿ ಅಡುಗಡೆಯಾದ 

Ns ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಕಪಿವರ ಖರ್ಚು 

ಸಂ. ಣ್‌ ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ 
ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಅಆಡಆತ 

1 434.00. | 0.00 434.0೦ 434.00 376.63 
222ರರ-0೭2-೦೦1-೦-೦1 
ತರಬೇತಿ' ಮತ್ತು. ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳು. 

2 ಸ 1000.60 | 0.00 | 1000.00 | 1900.00 | 100.00 
22೦5-೦2-277-0೦-ತಂ2 
ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ (ಟಆರ್‌ಐ) - 

3. 4 65೭.೦೦ 0:೦೦ ಆ6ರ೭:೦೦ 6ರ೭.೦೦ ಅಂರ76 
222೮-೦2-೦೦1-೦-೦೨ 
ಅನುಸೂಚತ ಜಾತಿ: ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು: 

4 ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 20%:ರಡಿ | ಎಂg00 | 0.000 | 802200 | 602200 | 60220೦ 
ಬಳೆಕೆಯಾಗದೇ ಇರುವ. ಮೊತ್ತ ೭೭೭5-೦2- § § - H - 
0೦1-0-೦3 
ವಿಶೇಷ ಮರ್ಜಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳ 

5 0.೦೦ 1403.00 1403.00 1408.00 
ಅಭವೃದ್ಧಿ '2೦೭5-೦೨-794-೦-೦1 
ಭಾರತ; ಸಂವಿಧಾಸ ಅನುಚ್ಛೇದ 275(1) 

6: |ರಡಿಯ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ 2೦೦5-೦೧-794- 7655.79 ೦.೦೦ 765ರ.79: | 7656.79 | 7655.79 
0-೦3 
ಗಿರಿಜಃ ನೆಗೆ 

7 ಐ ರಂಪಂಗೊಳುನುಗ ಕೆಂದ್ರದ ವಿಶೇಷ 0:೦೦ | 72300೦ | 6576.25 | 6576.25 
ನೆರವು ೭2೦5-02-794-೦-೦4 
ಹೊಸೆ 

a ಮೊರಾಜರ್ಜ ದೇಸಾಲು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕಿರಿ ಪನ ಪಜ 
ಪ್ರಾರಂಭ 2೦೦೮-೦೦-277-೦-3೩ 
ಹೊಸ ವಿ ಸಿ: ಯುವುದು f 

ದ್ಯಾ ಿನಿಲರ್ಯತನ್ನೂ ತೆರೆ 40೦.೦೦ 40೦:೦೦ 400.೦೦ 


2225-02-277-0-35 


ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ: 


10” 0.00 | 8000.00 | 3000.00 | 3000.00 
ಉನ್ನತೀಕರಣ '2೦೭೭೮-೦2-277-೦-36 
ಮೊಠಾರ್ಜ ದೇಸಾಯು ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು. 

1 |ಕತ್ತೂರುರಾಣೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ೦.೦೦ | 5942.00 | 594200೦ |ರ942೦೦ 
ನಿರ್ಮೆಹಣಿ ೭2೦5-೦೦-277-೦-37 

_ 

ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ವಿವಿದ ಅಭವೃದ್ಧಿ 

12 B 395೩50 | 0.೦೦ | 995250 | ಇಂರಣ 5೦ | 39೮12೦ 
ಕಾಯ£ಕ್ರಮಗಳುವ೦೭೮-೦2-794-೦-೦೮ 
ನಿವಾಸಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 

13 105.00 | 0.00 | 9i05.00 | ‘9105.00 | 9105.00 
4225-08-277-2-08 
ಆಶ್ರಮಶಾಲೆ' ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 

14 1000.00 | 0.00 | 100.00 | 1000.00 | 1000.00 
422೮-೦೭-೭77-2-೦2 
ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ 

15 [ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(ಕೇಪುಯೊಲ 4225-೦2- | 15೦೦.೦೦ | ೦.೦೦. | 1500:೦೦ | 15೦೦.೦೦. | 1500.೦೦ 
277-7-01 - | 
ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ವಿವಿದ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ % 

16 ಘಿ 15000. | 6.೦೦ | 1500೦.೦೦ | 150೦೦.೦೦ | 15೦೦.೦೦ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು4225-02-794-0-೦1 

ಒಟ್ಟು (ಎ) 100586.29 | 0.00 |100586.29| ೨ಅಂತಂ.54 | ೨9748.9೮ 


ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಅಭವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜನೆ” ಮಾರ್‌ -2೦18ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಥೆ 


(ರೂ.ಬಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
ಕ್ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ ಹಡುಗಡೆಯಾದ 
2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ಚಃ ಖರ್ಚು 
0. ರಾಜ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ [ ಅನುದಾನ ಸ 
[ 2 8 4 ° 6 7 
[ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ 
1 63000:| 0.00 | 6300.00, | 6300.00 | $300.00 
2೭2ರ-೦2-19೦-2-೦1 - 
ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ರೆಡಿಬ್‌(ಕರುಸಾಲ) (ಸಹಾಯಧನ; 
2 ಶ್ರೋ ಕ್ರೆಡಬ್‌(ಕಿರುಸಾಲ) ( ) 57:೦೦ ೦.೦೦ 575.೦೦ 575.೦೦ 575.೦೦ 
2225-೦2-100-2-07 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ 
3 1000:00 | 0.00 | 3000.00 | 13000.00 |13000:00 
2225-02-102-0-04 
4 |ಷೇರು ಬಡವಾಳ 4225-02-190-1-01 2೦೦.೦೦ 0.೦೦ 2೦೦.೦೦ 2೦೦.೦೦ 2೦೦.೦೦ 
ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪರಗಡ ಪ)-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ 
5 ಮೂಲಕ ವಿಸೃತ್ತೆ ಸಾಲ(ಖರಲಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ) 225.೦೦ 0.೦೦ 225.0೦ 2೦ರ.೦೦ 225:೦೦ 
4225-೦2-190-1-02 
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7 ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಗಂಗಾವತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿವೇಶನ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು. ಇಲಾಖೆಗೆ 
8 [ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಲ್ಲೆ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಖಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಗಂಗಾವತಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ ಭಟ: ಡೆ. 


ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಧಾರವಾಡ ಜಲ್ಲೆ 
ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಖೈಲಹೊಂಗಲ ಜಿಲ್ಲೆ 


ಬೀಳಗಿ ತಾಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಲ್ಲೆ 


ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಮಾಳಮಣ್ಲ 
ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ 


ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಬೀಳಗಿ ಲೌನ್‌ 


ಆಅಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಯೂರು ಜಲ್ಲೆ 


ಮೆಟ್ರಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ; ಮಸ್ಸಿ 


ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಟ್ಲದೆ. 


ಪದಲನೇ ಮಹಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಪೈಂಟರಿಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಚಣ್ಲದೆ. 
ಮೊದಲನೇಮಹಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ" ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 


'ಜೀದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂದರ್‌. ಜಲ್ಲೆ 


'ಮೆಟ್ರಕ್‌' ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಕಮಠಾಣ 


ಪೆಂಥಲ್‌ ಲೆವೆಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 


ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆ. ಹಆಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಕೇರವಾಡ 


ಗಿಲಾವು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 


2017-18 


ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಲ್ಲೆ 


'ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾಥಿಸಿಲಯ ಹೊಸಪೇಟಿ 


ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ. 


ಉಡುಪಿ ಜಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಟೌನ್‌ 


ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಖಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ 


[ 
ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 


ಮಾಸ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ರಾಯಚೂರು ಜಲ್ಲೆ 


I 
ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಮಾಷ್ಟಿ 


ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು; ಚಿತ್ರಯರ್ಗ 


ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾಥಿನನಿಲಯ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 


ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್‌" ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 


ಹುಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹಾವೇರಿ ಅಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
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ಸ್ಥಳ (ವಿಳಾಸ) 


ಧಷನಾನಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ 


2೦18-9 


1 ರಾಯಚೂರು ಜ್ಯ, ರಾಯಚೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಗಿಲ್ಲೆಸುಗೂರು 


'ಹೊದಲನೇಮಹಡಿಯ. ಕಾಲಂ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಭಿದೆ 


2 ರಾಯಚೂರು: ಜಲ್ಲೆ ಇಂಗಸುಗೂರುತಾಲ್ಲೂಕು 


ತ ನಾಯಚೂರು ಜಲ್ಲೆ ಮಾಷ್ಚಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಪೌ್ರ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಮಾಸ್ತಿ ಲೌನ್‌ 


4 ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಲ್ಲೆ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ. ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
ಟೌನ್‌ 


ಹ್‌ 'ಹೊರ್ವ. ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಮಾರಲದಿನ್ನಿ T 


ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಸಖೆಣಾಗಿದೆ. 


ಗಾನ ಅಲ್ಲೆ ಹಡಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ. ಹಡಗ ಬೌನ್‌ \ 


ಇತೆಪಾಯೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ. 


ನಹಾಡಗಿರಿ ಆಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ದರ್‌ ಇಲ್ಛ ಜೀದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಸು 
ಫೋಷ್ಟತ ಜಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಫಾಫ್ಗಳೆ ಇಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಪಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಚಿತ್ರಮರ್ಗ ಜಿ ಮೊಳಕಾಲ್ಕೂಕು ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಘಾ್ರಾ ನಂತರೆಡೆ ಬಾಲಕರ ಸವ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಯಾದಗೀರ್‌ 1 


ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 


ಮ್ರಕ್‌ ನಂತರದ 'ಧಾವತರ ಎದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಬೀದರ್‌ 
ಸಾ ಸಂತರ ಪಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಫೂಷ್ಠಕ 
'ಮೆಬ್ರಕ್‌ ಸನತರಡೆ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಕುಷ್ಠಗಿ ಲೌನ್‌ 
'ರದೆ ಬಾಲಕರ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಬೌನ್‌ 
ಮೆ್ರ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಲೌನ್‌ 


ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ. ಮೊಳಕಾಲ್ಕೂರು ಟೌನ್‌ 


ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
13 ಪ್ರಮ ಶಾಲೆ ಚಿತ್ರಹ 
3 ತ್ರಯರ್ಗ ಇಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಗೆರೆ ತಾಲಣ್ಣಕು ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಜತ್ರನಳ್ಳ a 
14 ತ್‌ ನನತಕದ ಖಾಲಕಿಯರ 'ಪುದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ 'ಹೊಳಲ್ಲೆರೆ 
15 ಬೆಂಗಳೂರು (ನು) ಜಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಾವಲು 
4 
16 ಬೆಂಗಳೂರು (ನು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ; ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ 
ನ ತೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ 'ತೋರ್ನಹಳ್ಳಿ 4 ಮರು ಟಿಂಡರ್‌ 
+ 
ಪ ಸೀಡಲಾಗಿ' ಕಾಮಗಾರಿ 
6 |ಚಕ್ಷಬಲ್ದಾಯುರ ಅಣ ಚಕ್ಕಬಳ್ಸಿಪುರ ತಂಲನಸು ಮುದ್ರಾ ನಂತರೆದ ಖಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಚಸ್ಗೆಬಳ್ಳಾಪುರ ಸಾ Rd ಹ ¥ 


19 'ಚಕ್ಷಬಳ್ಳಾಪುರ ಇಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಲತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಗೌರಣದನೂರು ಲೌನ್‌ 


ತಳಪಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಳ್ಲಿದೆ. 


ನನ ತುಮಕೂರು ಜಲ್ಲೆ ವಾಡುಣಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಮದುಗಿರಿ 


21 ತುಮಕೂರು ಇಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಮೆಟ್ರಕ್‌ ಸಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾಧಿಃನಿಲಯ. ಮಧುಗಿರಿ. ಟೌನ್‌. 
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ಕ್ರಸಂ ಜಲ್ಲೆ ಜಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು!ಹೆೋಲಆ | ಪಂಜ ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತ ಮೊತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತದ ವಿವರ. 
F 'ತುಮಕೊರು ಇಡ. ಹಳ್ಳ ಹೋಖಳ (ಮಧುಗಿರಿ ತಾ) | 2೦7-8 5ಠಿ.೦೦ 20.೦೦ ಪ್ರೆಗೆತಿಯಣ್ಣದೆ 
ಹರವೆ ಹೋಬ (ಚಾಮರಾಜಸಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು) 2017-8 5೦.೦೦ 25,೦೦ ಪ್ರಗೆತಿಯಲಣ್ಲದೆ 
'ಚಾಮರಾಜನಗರ p 
ಇಾಧ್ಗದ್ಣ ಹೋಂಲಳ (ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಈ). | Pon 5೦.೦೦ ರ:೦೮ 'ಜ್ರಗೆತಿಯಲಣ್ಲದೆ 
ಟನ ಹೋಲಆ(ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ) 20೧-18 ೮೦.೦೦ ೮೦.೦೦ ಪುಗತಿಯಭಿದೆ 
ಪಾಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ದನ್ನತ್ಥಿ ಹಂರ ರರಿಜನೆ 2೦೧-8 ೨೦.೦೦ 2೮೦೦ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹಾಡಿಯಲ್ಲ (ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು) 
9 | ಚಕ್ಲಿಮಗಳೂರು ಗೂಣಿಜಂಡು ಹೋಖಅ (ಮೂಡಿಗೆರೆ 20-18 60.೦೦ 5೦.೦೦ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
H ತಾಲ್ಲೂಕು) 
'ಕನಲಾ ಹೋಬಳ (ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು) 2007-8 5೦.೦೦ 5೦.೦೦ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
ಬಾಳೂರು ಹೋಖಳ (ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು) 201-18 5೦.೦೦ 50.೦೦ ಪುಗತಿಯಣ್ಲದೆ 
ಹೆಗೇಯಾಳ ಹೋಬಳಿ 2017-18 5೦.೦೦ 2೦:೦೦ ಪುಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
4 ಬೆಳಗಾವಿ 
'ಹುದಆ ಹೋಬಳಲ 2೦17-18 ೮೦.೦೦ 2೦.೦೦ ಪ್ರಗತಿಯಣದೆ 
ಹಾಮುನಕಲನರು. ಹೋರಆ (ಮನ್ನಿ ತಾ) 20೫-18 5೦.೦೦ ೦.೦೦ 7 ್ಹನೂಯಲ್ಲದೆ 
ಹಾಲಾಪುರ ಹೋಬಳ (ಮಸ್ಸಿ'ತಾ) 2017-18 5೦.೦೦ 5೦:೦೦ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[] ರಾಯಚೊರು 
'ಕುರ್ಡಿ ಹೋಬಟ (ಮಾವ್ದಿ ತಾ) 2೦17-18 5೦.೦೦ 5೦.೦೦ 'ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಗಾಣದಾಳ: ಹೋಲಳ (ರಾಯಚೂರು'ತಾಃ) 2017-18 5೦:೦೦ 5ರಂ:೦೦ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
'ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಂಪ್ಲಿ ಹೋಬಳ 2೦17-8 5೦.೦೦ 25.೦೦ ಪ್ರೆಗತಿಯಳ್ಗಿದೆ: 
7 ಬೀದರ್‌ 'ಎಕಲಾರ ಹೋಬ (ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು) 2017-8 5೦.೦೦ ೮.೦೦ ಪ್ರಗೆತಿಯಣ್ಲದೆ 
ವಾಸನಪುರ ಹೋಐಳ (ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರೆ 
8 | ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ ತಾಲಕ್ಲಿಕು 207-18 5೦.೦೦ ೮೦.೦೦ Pillar level 
9 ಕೋಲಾರ ವೇಮಗಲ್‌ ಹೋಬಳ 2017-18 ೮೦.೦೦ ೦.೦೦ 'ಅಂಟಲ್‌' ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಹಂದನಕೆರೆ ಹೋಬ (ಚಿಕ್ಕನಾಯಕಸಹಳ್ಳ ತಾ) 20೧-8 5೦.೦೦ 5೦,೦೦ ತಳಪಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋಬಳ 
10 ತುಮಕೂರು — 
(ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ) ಸ 5೦.೦೦ 5೦.೦೦ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಪಂತ 
ನಿಡಗಲ್ಲು ಹೊಃ 
ಣಾ ಹೊಲಕ 200-8 50.00 50.0೦ ತಳಪಾಯ ಪಂತದಟ್ಲದೆ 
WN (ಪಾವಗಡ ತಾ) 
ಅನಗೋಡು ಹೋಬ IN 2017-18 50.0೦ 50.0೦ ತಳಪಾಯ ಹಂತದೆಲ್ಲದೆ 
Ll ದಾಪಣಗೆರೆ ತ್ಯಾವಣಿಗಿ ಹೋಬ 
p) | 
(ಈನ್ಕಗಿದಿ ತಾಗ) 207-18 ೨೦:೦೦ ೮೦,೦೦ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲದೆ 
ತಳೆಕು ಹೋಬಳ + 2017-18 5೦.೦೦ 25.೦೦ | 'ಬುನಾದಿ ಹಂತದೆಲ್ಲದೆ 
'ಶುರಾಮೆ: s 
12 | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪರೆಶುರಾಮಪುರ ಹೋಲಳ ವ ತರ್‌ | ಕರರ FT) ಇನ ಸಾತವ್ಲಾಡೆ 
ಕುಯಾನತರು 2017-18 5ರ.೦ ದಿ. ಹಂತದಲ್ಲದೆ 
[ ತಾಃ) [ತ] .0೦ 2೮.೦೦ ಬುನಾ! ತದಲ್ಲಿ: 
£ ಹೊ = y 
13 | ಚಾಮರಾಜನಗರ Eu ns 20೧6 ನಂರರ ಕರಾ ತಾಯ ಪಂತದಡ 
ಮುದ್ಧಟ್ಟಿ ಹೋಬಳ 2017-18 5೦.೦೦ 5೦.೦೦ ಸುಣ್ಣ-ಬಣ್ಣ. 
1ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾಮಗಾ€ 
ಹೊ Y 
ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಹೋಬಳಿ 2017-8 5೦.೦೦ 5೦.೦೦ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ 
3 ಬೆಳಗಾವಿ. ಕುಡಚಿ ಹೋಬಳ 2017-18 5೦.೦೦ 5೦.೦೦ ಗೋಡೆ ನಿಮಾಣದಲ್ಲ! 
ಮುರಗೋಡ: ಹೋಲಳ os ಗ 
(ಸಪಡತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು) “sl ರಂ.೦೦ 5೦.೦೦ ಸಾಬ್‌ 
K 
ಮುಸ್ನವೆಳ್ಳ ಹೋಬಳ 
(ಫವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು) 2087-18 5೦.೦೦ 5೦.೦೦ ಸ್ನಾಪ್‌ ಲೆವೆಲ್‌ 
14 ಬೆಳಗಾವಿ ಮುದಕವಿ ಹೋಬ (ರಾಮದುರ್ಗ ತಾ) 207-8 5೦.೦೦ 5೦:೦೦ ಸ್ಲಾಬ್‌ ಬೆವೆಲ್‌' 
ಸುರೆಭಾನ ಹೋಬ (ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು) 207-18 5೦.೦೦ 5೦೦೦ ಸ್ಥಾಬ್‌ ಲೆವೆಲ್‌ 
IN ಅನಿತಯರೆ ಹೋಬ ಸ ™ ವ FARES 
(ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು) 7- 5೦.೦೦ 5೦.೦೦ ಸಃ 
J& ಸದಯ 
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ಈ ಜಾ MR ಡುಗಡೆ" ಮಾಡಿ: 
ಫಟ್ಬೆ/ರಾಲು್ಷತು/ಮೋಲಳ ಎಗದಿತ ಮೂತ್ತ | sf ವ ದೆ |: ಧ್ರಾಮಗಸರಿ ಹಂತದ ವಿವರ 
ತೆಲಸಂಗ ಹೋಮಿ 
1 4 5೦೦೦ ಬ್‌ ಲಬೆಲ್‌ 
(ಅಥಣಿ ತಾಬಣ್ಣಕು) 207-8 ೮೦.೦೦ i. ಸಬ್‌ ಲೆ: 
| 'ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳ ಹೋಖಳ (ಹಾವೇರಿ 2017-18 5೦.೦೦ 5೦.೦೮ ಗೋಡೆ 'ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲದೆ 
ತಾಲ್ಲೂಕು) ; 
ls ಹವೇಲಿ ಬನ್ನಿತಲೂರೆ' ಪಜಸ « 2017-8 ರರ.೦೦ 5೦.೦೦ ಆಂಟಲ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ತಾಲ್ಲೂಕು) | 
ಕರ್ಜಗಿ ಹೋಖಳಯ ಅಗಡಿ ಗ್ರಾಮ 2೦7-8 5೦.೦೦ 5೦.೦೦ 'ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣದಟಣ್ಲದೆ 
16 ಧಾರವಾಡ ಅಮ್ದಿನಬಾವಿ ಹೋಬ (ಧಾರವಾಡ ತಾ॥) 206-7 50.೦೦ ೮೦.೦೦ 'ಅಂಟಲ್‌ ಹಂತಬೆಟ್ನದೆ 
17 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇಲಕಲ್‌ ಹೋಬ 2017-18 25೦.೦೦ 10.0೦ ಅಂಟಲ್‌ 'ಹಂತದಲ್ಲದೆ 
ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳ 207-18 50.೦೦ 5೦:೦೦. 'ಮುಕ್ಲಾಯ ಹಂತದಲ್ಲದೆ 
18. ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಂಪಸಾಗರ ಹೋಬಳ 2017-18 5೦.೦೦ ಕಂ.೦೦ ಬುನಾದಿ ಹಂತದಲ್ಲದೆ 
'ಹಿರೇಹಡಗಲ. ಹೋಬಳ 2017-8 ರಂ:೦೦ 50.೦೦ ಬುನಾದಿ ಹಂತಡಲ್ಲದೆ 
19 ವಿಜಯಪುರ ಪಕ್ಕೊಲ ಹೋಂಭಿಆ 2017-18 5೦.೦೦ 2೮5.೦೦ ತಳೆಪಾಯ ಹಂತದಲ್ಲದೆ 
(ಹಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು) 
ನಧನ ಹೋಬ | Fy R 
=! 4 K ಪಿ.ಸಿ. ಹೆ 
6 ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಶಿಪಬೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು) 2017-18 5೦.೦೦: 5೦:೧೦ ಆರ್‌.ಸಿ. 'ಂತ 
ಮಂಡಗದ್ದೆ ಹೋಬಳ (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: ತಾ) if 2017-18 50.0೦ 5೦.೦೦ 'ಆಂಟಲ್‌ ಹಂತದಟ್ಲದೆ 
ಕಂದಲಕೆ ಹೋಲಳ 
2 » ? ಡೇ 
(ಜೆಟ್‌. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲಿಕು) 207-18 5೦:0೦ 2೮.೦೦ ಬುನಾದಿ ಹಂತಡಲ್ಲದೆ. 
a ಮೈಸೂರು. \ 
ಸಂತೆ . 
ಅಂತರಸಂತೆ ಹೋಲುಳ (ಪಲ್‌ ಡಕ pe 5೦.0೦ 2೮.೦೦ ಬುನಾದಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ತಾಲ್ಲೂಕು) 
[3 BR ಗುಡದೂರು. ಹೋವಳ (ಮಸ್ಸಿ ಠಾ 20೧8 5೦.೦೦ 5೦೦೦ ತಳಪಾಯ ಪಂತ 
ಗುಂಜಹಳ್ಯ ಹೋಬ (ಮಸ್ಥಿ ತಾ:) 2017-18 50.00 ರಂ.೦೦ ತಳಪಾಯ ಹಂತ 
i r 23 'ಜೀದರ್‌ 'ಮಾಲೇಂಗಾವ್‌ ಹೋಬಳಿ 207-18 50.೦೦ ೨೦.೦೦ ಛಾವಣಿ. ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ” 
ಜನವಾಡ ಹೋಬ 2017-18 50.೦೦: 9೦.೦೦ 'ಬುನಾದಿ ಹಂತದಳ್ಲದೆ 
ನಿರ್ಣ ಹೋಬಳ 207-18 5೦:೦೦ ೮೦.೦೦ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಹಂತದಣ್ಣದೆ 
24 ಜಂದರ್‌ ಠಾಣಾಕುಶನೂರು ಹೋಬಳ 5೦.೦೦. ಅಂ.೦೦ ಬುನಾದಿ ಪಂತದಲ್ಲದೆ 
—- 
ದುಣಲಗುಂಡಿ ಹೋಬ ಈ ಪಾಡಿ 2017-18 5೦.೦೦ 2೦.೦೦ ಬುನಾದಿ ಹರತದಲ್ಲದೆ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ) 
ಫಾವರೆಗಾರಾ ಹೋಬಳ A ER ಕರ.೦೦. ತೆಟೆಪಾಯ 
(ಹುಷ್ಣಗಿ ತಾ) Gc ೮೦. N ಹಂತದಲಣ್ಲದೆ. 
ಹನುಮನಾಳ ಹೋಬ: ತಳಪಾಯ 
2೮ ಕೊಪ್ಪಳ (ಕುಷ್ಣಗಿ ತಾ 2047-18 | 5೦.೦೦ 2೮.೦೦ ಹೆಂತದಲ್ಲದೆ 
ಹೆ: 
ನುಮಸಾಗರ ಹೋಬ (ುಷ್ಪಗಿ se ೦.೦6 5ಂ.0೮ ತಳಪಾಯ 
ತಾ) ಹಂತದಲ್ಲದೆ 
| [ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 'ಬಾಗೇಪಣ್ಣ (ತಾ) 2017-8 15೦.೦೦ 50.00 ಪ್ರುಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಕೆ.ಎನ್‌.ಆರ್‌. ಖುರದಣ್ಲ ಸೋಅಗೆರೆ € 
ರು ಛಿ ಮ 4 
27 ಮೈಸೂ | ಸಮುದಾಯ ಫವನ 207-8 328.೦೦ 160.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
28 ಬೆಳೆಗಾವಿ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು | 2007-18 150.೦೦ ೦.೦೦ ಪ್ರೌಗತಿಯೆಲ್ಲದೆ 
2೨ ದಾವಣಗೆರೆ ಹರಿಪರ ತಾಲ್ಲೂಕು 2017- 150.00 75,೦೦. Fouindation level 
30 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಥದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 2017-18 15೦.೦೦ 15೦.೦೦ ತಳಪಾಯ ಹಂತದಟ್ಲದೆ 
ದರ್‌ ಜಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಕ್ಲೀ |. ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
a ಬದರ್‌ ಪೊ: ಂಡೇಶ್ವರ ] 2017-18 350,೦೦ 15:00 ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಣದೆ 
32. ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ 2017-18 15೦.೦೦ 5೦:೦೦ Finishing lével 
p ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯ 
ಡಡ ದಾವಣಗೆರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ, . ಜ.೫ ಲೇಪಬ್‌ 2017-18 | 490.೦೦ 490,00 ಪ್ರಗಿಯಲ್ಲದೆ 
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ವಾಲ್ಕಕಿ ಭವಗಳ ಮಂಜಾರಾತಿ ನೀಡಿ ಜಡುಗಡ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ ವಿವರ 
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7ಹಾನಕ್ಷಗಳಛು 
T ಡುಗಡೆ' 
e p ಮಂಜೂರಾದ ಚಿ 
ತ್ರ ಜಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು/ಹೋಬಳ > ಸರತ ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಂತದೆ ಫಿವರ 
ಸಂ [id ಕ್‌ ವರ್ಷ ಮೊತ್ತ 
ಮೊತ್ತ 
1 ಹಾವೇರಿ 'ಹೊಟೆಬೆಸ್ಳೂರು 2೦16-17 | 5೦.೦೦ | 5೦.೦೦ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ | 
ಮುತ್ತೋಡು ಹೋಲಳ “2016-17 | 5000 | 50.00 Roof Level 
ಭರಮಸಾಗರೆ ಹೋಬಳ 2016-17 100.೦೦ 100.00 Roof Level 
(8 
2 ಚತ್ತುದುರ್ಗ ರಾಮಗಿರಿ ಹೋಬಳ 2016-17 225.೦೦ ೪75.೦೦ ಆರ್‌.ಪಿ.ಹಿ. ಹಂತ 
ಬಜಕೆರೆ ಹೋಬಳ 2೦16-17 5೦.೦೦ 50.೦೦ ಬುನಾದಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಕೋನಸಾಗರ ಹೋಬಳಿ 2೦16-17 5೦.೦೦ 5೦.೦೦ ಬುನಾದಿ ಹಂತದಲ್ಲದೆ 
[ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಏಜಯಪುರ ಹೋಬಳಿ 2೦16-17 5೦.೦೦ 5೦.೦೦ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲದೆ 
TY 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ 150.೦೦ 15೦.೦೦ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಲೆವೆಲ್‌ 
UU — 
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ಶ್ರೀ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಎನ್‌. ಎ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಚುಕ್ನೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ.ಸಂಖ್ಯೆ:2೦೮7ಕ್ಷೆ ಉತ್ತರ 


2೦17-ಅನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಿವಿಧ ಅಭವೃಧ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಪ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 


ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಸುದಾನ ವಿವರ 


10 


ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳ ಪ.ಪರ್ಗ ಕಾಲೋನಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
3 ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
ಪಂ lg ಸ್‌ 
1 2 8 4 
ಜಲ್ಲೆ:ಹಾಸನ 
1 ಕಲ್ಲುಂಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳ ಪ.ವರ್ಗ ಕಾಲೋನಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
2 ಅರಸೀಕೆರೆ ರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ರಂಗಾಪುರ ಪ.ವರ್ಗ ಕಾಲೋನಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಜಗಳೂರು ತಾ॥ ಮಠದದ್ಯಾಮನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಗಳೂರು ತಾ॥ ಆಂಗಣ್ಣನೆಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ. ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋಸನಿಯಟ್ಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಕ್ಲಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಗಳೂರು ತಾ॥ ಅಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಗಳೂರು ತಾ॥ ಗುಡ್ಡದ ಅಂಗಣ್ಣನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಗಳೂರು ತಾ॥ ಹನುಮಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ IF ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಗಳೂರು ತಾ॥ ಪಾಲನಾಯಕನಕೋಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌,ಆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಗಳೂರು ತಾ॥ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲನಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಗಳೂರು' ತಾ॥ ಮರೇನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಗಳೂರು ತಾ॥ ಬೋಮ್ಯಕ್ಕನಹಳ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋಸನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 


ಜಗೆಕೂರು ತಾ ಹೊನ್ನಾಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಆ ಕಾಲೋಸನಿಯಲ್ಪ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
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ಷಯ 


ke ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
7 `$ Fe 4 
ಥಾ ಪಿ 
೧6 ಹೊನ್ನಾಅ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನಗಪಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪುನ ಮನಯುಂದ ಕೆ.ವೇಡಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ, ಪಗತಿಯಟದೆ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ಸ್ಯ ky 
2 ಹೊನ್ನಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿಪ ದಿಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ತೇರುಮನೆಯುಂದ ತಳವಾರ (ಗಿರಿಯಪ್ಪರ) ಕೆ. ವೇದಮೂರ್ತಿ ಪ'ಗತಿಯಣದೆ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ Ka <r 
ಕುಳಗ 
py ಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಚಿನಹಳ್ಳ ತಳವಾರ 'ಅರಿಯಪ್ಪರ ಮನೆಯಿಂದ ಕತ್ತಲಗೆರೆ ಹಸುಮಂತಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪಗತಿಯದೆ 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ೫ ಸ 
29 ಹನಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯಂದ ಚಾನಲ್‌ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪುಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
— ENN ENS J RS. 
30 ದಿಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಳೇ ಅಗಸೆ ತಳವಾರ ಕಂಚಿಸಹಳ್ಳ ಬೂತನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರುಗತಿಯಣ್ಲದೆ 
ಹೊನ್ನಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಕುಳಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಡ ಅಗಸೆ ಬಾಗಿಅಸಿಂಡ ತಳವಾರ ಪಾಲಾಕ್ಷಷ್ಟರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ 
a1 ಭು ಇ ತೆ, ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಣದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಜಿ. 
ನಿ. ರಸೆ 
ಚ ಬೇಲಮಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ಭೀಮಪ್ಪರ ಮನೆಯುಂದ ತಳವಾರ ಚಂದ್ರಪ್ಪರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರನ್ತೆ ಪುಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
88 ಒಡೆಯರ ಹತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಳಪಾರ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ತಳವಾರ ರವಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಪ್‌ಗತಿಯಣದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಈ & 
೦ಹೆಪ .ನಿರನೆ 
2 ಬಸವನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಿಕಾಂಭ ದೇವಸ್ತಾನದಿಂದ ತಕವಾರ ಸರಸಿಂಹಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಪ್ರುಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ bg 
4 ಹನುಮನಹಳ್ಟ (ಕುಳಗಟ್ಟಿ)ಗ್ರಾದ ತಳವಾರ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ತಳವಾರ ನಾಗಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಡತಯಟದೆ 


ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
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ಕ. 
ಭತ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
1 2 3 4 
ಷಿ 
45 ಚನ್ಮಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸವಿಲೇಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೇಕರೆಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪೇಶ ರವರ ಮುನೆಯುಂದ ಶ್ರೀ ಹಗತಿಯಲದೆ 
li ನಿಂಗಪ್ಪನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ Kt W 
ಇಲ್ಲೆ: ಮೈಸೂರು 
1 'ದಃ 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಮಾಳದಹಾಥಿ ಮುಗಿದಿಷಿ 
2 ಚಾಮಯ್ಯನಹಾಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
kc] ಎಲಚಿಕಲ್ಟೆಹಾಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
|—— |— 
4 ಬಷ್ಠಗಿರಿಹಾಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
೮ ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹಾಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
[3 ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ದೇವರಮಂಟಹಾಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ ' 
| 7 ಈರನಹಾಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ ' 
[=] 
po 
9 ಎಂ.ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 
ನನವ 
10 16ನೇ ಸೈಟ್‌ ಮುಗಿದಿದೆ 
1" 8೦ ಎಕರೆ ಮುಗಿದಿದೆ 
12 ರಾಣಿಣೇಟ್‌ ಮುಗಿದಿದೆ 
13 ಗೌಡನಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ - ಹ 
14 ಕೋಗಿಲವಾಡಿ ವರ್ತಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
1ರ ಬೆತ್ತಲಲೈನ್‌ ಮುಗಿದಿದೆ 
16 ಹಳೇಕೆರೆ ಮುಗಿದಿದೆ 
17 ಲಕ್ಷೀಪುರ ಮುಗಿದಿದೆ 
18 ಚಂದನಗಿರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
19 ಹುಣಸೂರು ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಇಂ ಯಶೋಧರಪುರ ಮುಗಿದಿದೆ 
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ಕ್ರ. 
ವಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
ಸಂ Rd Ke 
1 2 3 4 
ಜಲ್ಲೆ: ಚಾಮರಾಜನಗರ 
1 ಖೋಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
2 ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
Fe} ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
4 ಕುಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪರ್ಗಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿರಸ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚರೆಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
ko) ಚಾಮರಾಜನಗರ ' ಚೆಂದಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
[ 
[ ಯಾನಗಹಳ್ಳ' ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
7 ಉಗನೇದಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಾಲೋಸನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿರಸ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
3 ಉಡಿಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಲಣ್ಲ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
9 ಯಲಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
10 ಮರಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಾಲೋಸನಿಯಲ್ಪ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
1 ಗುಂಡೇಗಾಲ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಟ್ಟ ಎಲ್‌.ಎಲ್‌.ಸಿ ನಿಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ 
12 ಮಸಿಯಾಬಾವಿ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಪಾಲ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ 
ಕೊಜ್ಚೇಗಾಲ: 
18 ಸರಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
4 ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಟ್ಟ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ . ಪೂರ್ಣ 
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3e ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
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1 2 Kc] 4 
+ 
26 ಒಡೆಯರಪಾಳ್ಯ-ಬೈಲೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಂದ ಕಾನ್‌ಮಾಳೆದೊಡ್ಡಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃಧ್ಧಿ ಪೂರ್ಣಿ 
ಗ ಒಲ್ಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಣ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡತಾ೦ಿ ಮನೆಯುಂದ ವೀರಭದ್ರನ ಫಾ 
ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರೆಂಡಿ(ಮುಂದುಪರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) 
- 
2 ಕಾನ್‌ಮಾಳೆದೊಡ್ಡಿಂು೦ದ ಕೆರೆದೊಡ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಉಪ್ಪಹಳ್ಳೆಕ್ಕೆ ಪಾಲ[ಐಐಅ] ನಿರ್ಮಾಣ ಘೊ 
ಹೊಸಪೋಡು 5 ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ನಿರಿಜನರ ಭೂಖುಗೆ'ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ] 
[ MOTELS NSLS ERS 
29 ಹುಯುಅನತ್ತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಂದ ಜಡೇಗೌಡನದೊಡ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣ 
[eo] ಕೋಣನಕೆರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಂದ ಯಲಚಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃಧ್ಧಿ ಪೂರ್ಣ 
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ಶಾಗ್ಯೆ ಗ್ರಾಮದೆಲ್ಲ. ಗಾಃ 

(ಕೋಣನಕೆರೆ ಬುಡಕೆಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕರು ಸೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ವೈಬ್‌ ಟೈನ್‌ ರೂ 10.00 ಪೂರ್ಣ 

- ಅಸಾಸವಾಿ) 
ಜಲ್ಲಪಾಳ್ಯೇ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಂಖಂದ ತೋಬನಕೊಫ್ಪೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣ 
ಎರಗಬಾಳು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತೀವೀರನ ಮನೆಂಬಂದ ಬೇಲಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಫಹ 

ಚರಂಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಳ್ಳೆದಬಯಲು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಯುಂದ ಸೋಲಗರ ಕಾಲೋನಿಪರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ sine 
ಹಾಗೂ ಪಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಪೂರ್ಣ 
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ಹಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
4 2 Fe] p 
5 ಸೀಗೆಬೆಟ್ಟ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ:ರಸ್ತೆ ಹೂರ್ಣ 
-é ಜಳಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೊಳದ ರೇಷೆ ಫಾರಂ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ.ರಸೆ pe 
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ಅಡ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕೊಳದಿದಂದ ಯರಕನಗದ್ದೆ ಶೋಡಿನ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಪೂರ್ಣ 
54 ಯಳಂದೂರು ಅಳಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ' ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ನ ಪೂರ್ಣ 
೮೮ ಪುರಾಣಿ ಖೋಡು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಜೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಹೂಣ£ 
56 ಸೀಗೆಬೆಟ್ಟ ಹೋಡು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣ 
| ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯುಂದ ಮಂಜಗುಂಡಿಪೋಡು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
೮8 ಗುಂಡಿಮಾಳ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಪ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೂರ್ಣ 
] 'ಗುಳ್ಳದಬಯಲು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಿ 
p33 ಕೋಣನಕೆರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ TG ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದವರ ಪಾರ್ಮ್‌ವರೆಗೆ ಫಸ 
1 ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ದಂಟಳ್ಳ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದವರ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ಪೂಣಕ 
2 ಮಾವತ್ತೂರು ಉುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೊನಿಯುಂದ ಯರಗಬಾಳು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮಾವತ್ತೂರು ನೂರ್ಣ 
ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ:ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
68 ಗಾಣಿಗಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
64 ಹೊಸಪೋಡು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
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ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವವರ 

RI; 2 3 4 

[3 ಬೆಟಡೂರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
4 ಇನಾಂಕೊಪ್ಪು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
fe ಕುಂದಗೋಳ ಕೂಜಹಾಳ ಬದಲಾಗಿ ಕಳಸ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
6 ಹಿರೇಬೂದಿಹಾಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ 
7 ರಾಮಾಪೂರ ಬದಲಾಗಿ ಚಿಕ್ಷನರ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ 

ಜಲ್ಲೆ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ 

1 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗದ್ದಿನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2 | —ಾಗಲಕೋವೆ ಗದ್ದಿಸಕೇರಿ ತಾಂಡಾದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸೂಳಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಜಿಲ್ಲೆ: ರಾಯಚೂರು 
1 ಇಬ್ರಾಹಿ೦ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋಸನಿಯಲ್ಲ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗಣಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪರ್ಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಟಿ 


2 
[cl ಬಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋಸನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 ಮುರ್ಕಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಠ 'ಪರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಾಯೆಚೂರು 
5 ಮಾಸದೊಡಿ' ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪರ್ಗದ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಪ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ ಮಿಡಗಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ವ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
7 ಪುಚ್ಚಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[=] ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 'ಮೊಡ್ಡೆ ಪರಿಶಿಷ್ಣ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ. ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[=] : ಬುಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಠ: ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
. kd ಣ್ತ 
ರಾಯಚೂರು ೬ 
10 ಗುಂಡ್ರಿವೇಲು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಕ. k 
ಇಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
[4 } 
1 2 3 i 4 
24 ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಪ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಸಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
2೮ ಊಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪರ್ಗದ ಕಾಲೋಸಿಯಟ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
2೮ ಕರಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋಸನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
— 
27 ದೇವದುರ್ಗ ವಂಗಳಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋಸಿಯಟ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಟ್ಲದೆ 
pe 
p=] ಕೆ.ಇರಬಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ . ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಣದೆ 
|. 
29 ಮಸರಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲಟ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರತಿಯಟ್ಲದೆ 
90 | ಹರೆರಾಯಕುಂಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋಸಿಯಟ್ಣಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಣತಿಯಲ್ಲದೆ 
4 ಬಸಾಪುರ 'ಗ್ರಾಮಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾದ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪಾಶಕರು ಮಸ್ಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರ 
ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಗೋಗೆಖಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಅಂದಾಖು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಗೆ ಆಡಳತಾತ್ಕಕ 
pS ಮಾನವಿ ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶಾಶಕರು ಮಸ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ 
ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣಿ ಮಾಡಿ ಜರಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದಲಣ್ಲ ಸಿ.ಸಿ: ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಚಟೇರಿಯುಂದ ನೀಡ”ಬಾಗಿದ್ದು, 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಿದೆ. 
ಸ ಮಸ್ಸಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇದಿನ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಪ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಅಟ್ಟೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
1 ಬನಿಮಂಗಲ ದಿನ್ನೂರು (ಚಕ್ಷಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳ) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ದೇವನಹಳ್ಳ § ರ 
2 ಮುದ್ಧನಾಯಕನಹಳ್ಳ ಹತ್ತಿರ (ದಿನ್ನೆ ಸೋಲೂರು) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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೦ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳೆ ವಿವರ 
% = Fd 4 
7 ಸೂಅಬೆಲೆ 7ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಮುನಿನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
- 
8 ಸೂಆಬೆಲೆ 3ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಮನೆಯುಂದ ರತ್ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹೊಸಕೋಟೆ 
9 ಮುತ್ಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಸ್ಪಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
10 ಮುತ್ನಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಮೀಸೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ರ್ಣಗೊಂಡಿೆ 
SS 


ಅಡ್ಡೋಡಗಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


1 ಸುರಪುರ ಚೌಡೇಶ್ವರಹಾಳೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
r ಶಾಖಾಪುರ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹಾಲಗೇರಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕ್ಷ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 
1 ಸಬ್ಬತ್ತಿ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗೊಂಡರಕೇರಿ pe ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಭಟ್ಕಳ 
2 ಸೊಪ್ಪ ಹಲ್ಲಂದಿ' ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ, ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಈ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಚವೆ ಪಂಚಾಯತ್‌ಡ ಬಂಟುಖ್ಯೆಲ್‌ನ ಕೃಷ್ಣ ಶೇಣ್ಯಾ ಸಿದ್ದಿ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
; ಅಂಕೋಲಾ 
ye 2 ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಚವೆ ಪಂಚಾಯತ್‌ದ ಬಂಟುಬ್ಯಲ್‌ನ ಶಿವಾನಂದ ಶೇಣ್ಯಾ ಸಿದ್ದಿ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಹೂರ್ಣಗೊರಡಿರುತ್ತದೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
_ _ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಚವೆ ಪಂಚಾಯತ್‌ದ ಅಂಗಡಿಖ್ಯಲ್‌ನ ರವಿ ಎಂಕಿ ಸಿದ್ದಿ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
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ಕ. 
3% ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
1 2 8 4 
‘9 ಬೆನೆಡಳ್ಳ ಯಂದ 'ಹೊಸಗೇರಿ ಸಿದ್ದಿ ಕೇರಿ ರಕ್ಷೆ ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
20 ಕುಂಟಕಣೆ ಸಿದ್ದಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
2 ಕಲ್ಕೈಮನೆ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಸಿದ್ದಿ ರಸ್ತೆ ಷೊರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
22 ಷೊಧಿ ಗೌಡ ಯುಂ ಕಂದಿಗ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
23 ಹಳವಳ್ಳಿ ಶಾಲೆ ಉಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಸಿದ್ದಿ ಮನೆಯರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ' 
24 ಹಳವಳ್ವ ಕಮಾಣಿ ರಸ್ತೆ ಯುಂದ ಕಟ್ಟೆಪಾಳಾ ಜಗದೀಶ ಸಿದ್ದಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
po] ಕನಕನಳ್ಳ ಹತ್ತೀರ ಶಾನು ಸಿದ್ದಿ ಮನೆ ರಸ್ತೆಯುಂದ ಬಲ್ಮೇಜಗ್ಧೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
| 
26 ಕೊನಾಳ ಪತಿ ಸಿದ್ದಿ ಮನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
27 ಅಂಕೋಲಾ ಹೆಗ್ಗಾರ ಮೇಅನಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕರ ಸಿದ್ದಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
[Sa 
28 ಕನಕನಳ್ಳಿ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಲಜಧ್ಧೆ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
29 ಜದ್ರಳ್ಳ ಮೇಲನ ಸಿದ್ದಿ ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ತಂ ಹೆಬ್ಬಾರ ಗುಡ್ಡ” ಚೆನ್ನೆ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
a1 ಹೆಬ್ಬಾರ ಗುಡ್ಡ ತಮ್ಮು ಸಿದ್ದಿಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಪೂರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
[3 ಮಳಲಗಾಂವ" ಪುಟ್ಟಾ ಸಿದ್ದಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಣ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ತತ ರಾಮನಗುಳ ಸಿದ್ದಿ ಕೇರಿಪರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಅಲ್ಪ: ವಿಜಯಪುರ 
1 ಇಂಡಿ ಅಹಿರಸಂಣೆ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
2 : ಇಂಡಿ ಬಳ್ಳೋಳ್ವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
3 : ಇಂಡಿ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಜಲ್ಲೆ: ಕೊಡಗು : 
1 ಹೋಮವಾರಪೇವೆ ಬರಡಿ ಕಾಲೋನಿ ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, 
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3 ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿಪರ 
1 2 3 4 
26 ಮಡಿಕೇರಿ ಕುಂಡಾಡು ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
27 ಮಡಿಕೇರಿ 'ಚಾಮಕಟೆ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
2೮ ಮಡಿಕೇರಿ. ಕಡ್ಯ-ಚಾಮಕಜೆ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
2೨ ಮಡಿಕೇರಿ ಮುವಕಪಾಡಿ ಮಾದಂಡ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದಡೆ. 
30 a ಮಡಿಕೇರಿ ಸಣ್ಣಮಲಅಕೋಟು ಕುಡಿಯರ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Fell ಮಡಿಕೇರಿ ಚೀರಂಗಾಲ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
32 ಮಡಿಕೇರಿ ಕೊಳಂಗರೆ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ 'ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ. 
'ಕೋಪಟ್ಲ ಕುಡಿಯರ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರಗತಿಯಣಿದೆ. 
'ಹ೦ಡಕಳ ಕುಡಿಯರ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


37 ಮಡಿಕೇರಿ ನಾಲಾಡಿ 

[ee ಸನ ಮಡಿಕೇರಿ ಘಾಡುಪಾಲ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

rs ಮಡಕ ಇಸ ಇವಾಕಾಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಫನಾಯಣದೆ. 
40 ಮಡಿಕೇರಿ ಯವಕಪಾಡಿ ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
41 ವಿರಾಜಪೇಟಿ ತೋಮರ ಕುಪ್ಪಮೊಟ್ಟಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
42 ವಏರಾಜಪೇಟೆ ಪರಕಟಗೇರಿ ನೆಲ್ಲಪಾರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
43 ನರಾಜಫೇತ | ಇವರಗುಂದ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಗತಯೆಲ್ಲದೆ. 
44 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಅವರೆಗುಂದೆ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ. 
4ರ ವಿರಾಜಪೇಟಿ ಅವರೆಗುಂದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
46 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಅಪರೆಗುಂದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
47 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ದಿಡ್ಡಳ್ವ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
48 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಜೊಳ್ಲೆಪಾರೆ ಪ್ರಗತಿಯ್ಲದೆ. 
4 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಜೊಟ್ಟಿಪಾರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
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ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 

1 2 kc 4 

74 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಹೆಗ್ಗಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 

75 ವಿರಾಜಪೇಟಿ ಆಲಂದೋಡು ಹೊಸಕೊಲ್ಲ ಪಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 

76 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ನಾಣಚ್ಞಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

77 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪೂಕಂಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

78 ವಿರಾಜಪೇಟಿ ಚಂದನಕೆರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 

79 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ನಾಣಚ್ಛಿ-ಬೇಗೂರು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 

80 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕಲ್ಲಳ್ಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 

81 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬಣ್ಣಮೊಟ್ಟಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
55 | a | ಅತ್ಸಮಾಳ R ತಾರ. 
SSS 


A AL 


ಪ್ರಗೂಯ್ಠಾಡ. 


ಜರಿ. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಅಂಖುಕೋಟೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 

6 | ಕಾಜಲ 
87 ಪಿರಾಜಪೇಟಿ ಕೆದಮಳ್ಳೂರು ಪ್ರಗತಿಯಲಣ್ಲದೆ. 
88 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕುಟ್ಟ ಪಿ. ನಾಥಂಗಾಲ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಟೆ. 
9 , ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮರಪಾಲ ಪಗತಿಯಲ್ಪದೆ. 
೨೦. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮರಪಾಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
9 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಿರುನಾಡ ಹಾಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ತದೆ. 

ಜಲ್ಲೆ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
1 ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕೆಕಸ ಕಾಮಗಾರಿ: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಹೆಣ 
2 ಮೂಡಿಗೆರೆ ಇಡಕಣಿ ಕಾವಾಗಾಕ ಪಾನಿನೆಸಾಂಡ್‌ ನ 
pe ಮೂಡಿಗೆರೆ `'ಬಾಳೂರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಹಣ 
4 ಕಾ ೂಪೆ ಧಾವಗಾಕ ಪಾನಗೂಂಡ್‌ ಪನ 
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ಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
1 2 kc] 4 
Fr) ಉಡುಪಿ 'ಕೊಕ್ಕರ್ಣಿ ಸಂಪೂರ್ಣ 
[-] ಕುಂದಾಪುರ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಜಲ್ಪೆ: ಹಾವೇರಿ 
Fl] 'ಹುಲಗಿಸಹಳ್ಳ ಪುಗತಿ 
2 ಶ್ಯಾಡಗುಪ್ಪಿ ಪುಗತಿ 
Fel ಹಾನಗಲ್‌ ಇಾಪ್ಯತಲ್ಲಮೂರಣನಾಮದ್ಯಾಮನಕೊಪ್ಪ) ಮುಗಿದಿವೆ 
+ ಶೀಗಿಪಳ್ಳಿ ಮುಗಿದಿವೆ 
3 


ಮುದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಅ.ಸಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


LH ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 

2 ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ:ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ke | ಕೋಟೆಹಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 ಮಾಡನಾಯಕನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[-] ಹುಣಸೇಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[2 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೂನಬೇವು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌:ಅ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ತಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
7 ಮುದ್ದಾಪುರ ಹೊಸಹಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
. ಚಿಕ್ಷಕೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ದ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
9 ಾಮಾರಿವಾವಯ್ಯಾನೆನ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಅ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
10 ಹಿರಿಯೂರು: ಬದ್ದೆನಡು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಸಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಂತಗಳ ಪಿವರ 
ಸಂ 
1 2 ke] 4 
27 ಸಿಡ್ದೇಶ್ವರದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
28 ತಿಮ್ಯಪ್ಪಯ್ಯನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
-] ಓಬಯ್ಯುನಹಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋಸನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
fo] ಗಣ್ಜಗಾನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಟ್ನ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[cil ಘಟಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಆಅ-ಕಾಲೋನಿಯಲ್ವ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪಹೂಣಲಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಳ್ಳಕೆರೆ 
[7 ಎನ್‌.ಮಹದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[cc] ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
34 ಗೌರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ. ಎಸ್‌.ಟ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[co] ಚಟ್ಟಿಕಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
36 ಬುಡ್ನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ:ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಸಚಬೇಕದೆ 
ಜಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 
1 ಜಿಂಕವಾಂಡ್ಗಪಲ್ಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವ ಸಜ್ಜುಪಲ್ಪ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3 ದೊನಕೊಂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 ಗೊರ್ತಪಲ್ಪ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
fe) ಮುಮ್ಮುಡವಾರಪಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
6 ಬಾಗೆಲಪುಣ್ಣ: ತನಬ್ಲೂನು ಮಾಕಿರೆಡ್ಡಿಪಲ್ತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
7 ಮುಟ್ಟಪತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 ಕಮರವಾರಪಲ್ಪ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
9 ಎಂ.ಚೊರ್ರಪಲ್ಪ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
10 ಸಿದ್ದಸಪಲ್ಪ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಖು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
1 2 8 4 
15 ಮೂಡುಪೆರಾರ ಮುಗಿಧಿಡೆ 
1ಈ ಮಂಗಳೂರು ಪಡುಷೆರಾರ ಕಾಂತನಗರ ಮುಗಿದಿದೆ 
17 ಕೊಳವೂರು ಮುಗಿದಿದೆ 
18 ಕಡಂದಲೆ 1 ಮುಗಿದಿದೆ 
19 ಎದುರುಪದವು pl ಮುಗಿದಿದೆ 
2೦ ಪಾಲ್ದಾಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
21 ಲ್ಲಮಂಡ್ಕೂರು ಮುಗಿದಿದೆ 
Le RE — — 
2೧ ತೆಂಕಮಿಜಾರು ಮುಗಿದಿದೆ 
2s | ಅಲೆಂಜಾರು ಮುಗಿದಿದೆ 
24 | ಐಕಳ ಮುಗಿದಿದೆ 
WEN ಮೆನ್ಮವೆಟ್ಟು SE 
26 ಕೆಮ್ಮಡೆ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಘ್‌ Pre ನಾ Ce EE 
28 | ಅತಿಕಾರುಬೆಟ್ಟು [ ಮುಗಿದಿದೆ 
29 ಪಾಲಡ್ಡ ಮುಗಿದಿದೆ 
30 ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ T ಮುಗಿದಿದೆ 
31 | ತೆಂಕಮಿಜಾರು ಮುಗಿದಿದೆ 
ಇಷ ಮಾತ "1 ಮಾನವ 
33 ಕೊಂಡೆಮೂಲ: ಮುಗಿದಿದೆ 
34 ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್ಟು ಮುಗಿದಿದೆ 
[eis] ಎದುರುಪದವು ಮುಗಿದಿದೆ 
36 ಇರುವ್ಯೆಲು ಮುಗಿದಿದೆ 
37 ಎಳತ್ತೂರು ಮುಗಿದಿದೆ 
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ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 


"ಲ್ಪ: pl 

1 ಶೀಲವಂತನಕೊಪ್ಪ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 
2 ಇಡಗಂಟ [ ಮಾನಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 
3 ಕಿಕಾರಿಪುರೆ If ಅಂಬಾರಗೊಪ್ಪ ್‌್‌್ರಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 
4 ಸಂಪಗೊಂಡನಕೊಪ್ಪ ಪ್ರಗತಿಯೆಲ್ಲದೆ. 

[] ಕವುಆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 
6 ನಗರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 
p ಹೊಸನಗರ ಹೊಸೂರು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 
pe 


ನನರ ಮು್ತಾಯಣೂಂಡಿದೆ. 
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ಹ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
ಸಂ bed ಸ್‌ 
1 2 3 4 
1 
ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳ, ಯಲಚವಾಡಿ ಪಂಚಾಯುತಿ ಜಟ್ಟಿದೊಢಿ ಎಸ್‌.ಟ. ಕಾಲೋನಿಯ ಕುಲತಿಮ್ಲಣನ 
5 ಕನಕಪುರ ಡಿಡಿ DN 3 
ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಮುನಿರಾಜು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಜೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳ, ಯಲಚವಾಡಿ ಪಂಚಾಲತಿ ಶಿವನಹಳದೊಡಿ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ 
[5 ಕನಕಪಃ KT ಣ್‌ pe 
ಪುಢ ಬಾಳಕೊಂಡನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಚಿಕ್ಕೊಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೂಣಾಗೂಂಡಿಲ) 
7 ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳ ಹೋಬಳ ಅ.ಹೊಸಹಳ್ಳ ;; ಮ ಪಂಚಾಯುತಿ ಬಳೆಚನ್ನವಲಸೆ ಸಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳ ಅ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗಮ ಪಂಚಾಯುತಿ, ಅಗರ ಗ್ಯಮ 
ಹಾರೋಹಳ್ಳ ಹೋಬಳ, ಕೊಳ್ಳಗನಪಳ್ಳ ಮ ಪಲಚಾಲುತಿ ಕೊಡಸಿಕೊಪ್ಪೆ ಮ 


ಹಾರೋಹಳ್ಳ ಹೋಬ, ಕೊಳ್ಳಗನಹಳ್ಳ ಮ ಪಂಚಾಯುತಿ ಸೊಟೇನಹಳ್ಳ ಕಾಲೋನಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


1 ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಟ ಹೋಬ, ಕೊಳ್ಳಗನಹಳ್ಳಿ ;ಮ ಪಂಚಾಯುತಿ ಅಣಿದೊಡ್ಡಿ ಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
12 ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳ, ಶೈಲುಗಾಯನಜೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಮ; ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
13 ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳ, ಕೊನ್ನಾಲುದೊಡ್ಡಿ ಸಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
14 ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳ, ಜೀಮೆಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
15 ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬ, ಬೆನಚಕಲ್ಲುಯೊಡ್ಡಿ ಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
16 ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳ, ಶಿವಪುರ ಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
17 ಕನಕಪುರ 'ಮರಳಪಾಡಿ ಹೋಬಳ,:ಲೋಕನಾಥನ ಸಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
18 ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳ, ಕಣಿವೆ ಮಾದಪುರ ಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
12 ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬ. ಖಾಲೆಚಹನ್ನಪಲನೆ ಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಏಲ ಕನಕಪುರ ಮಠಳವಾಡಿ: ಹೋಬಳ, 'ಅ.ಹೊಸಹಳ್ಳ ಭಿಮ ಪಂಜಾಲುತಿ ಆಗ್ರಾಹ ್ಞಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
21 ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳ. 'ಘೂಡಸಿತೂವ್ಪ ಹು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಕ್ರ. 
pt ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
[i$] 
1 2 fc] 4 
ಗಣಿ ಹೋಲ, ಹುಅಮಂಗಲ'ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೋಡು ಗ್ರಾಮಡ'ಪ.ಪೆಗ್‌ಡ ಕಾಕೋನ 
2 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
ಆನೇಕಲ್‌ 
ಇನಣೆ`'ಪೋಬಳ, ಹುಅಮರಗೆಐ ಗಾಮೆ ಪೆಂಜಾಯೆತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಾರಂಡಹಳ್ಟ ಗ್ರಾಮದ 'ಪೆ.ವರ್ಗದೆ 
ಫ್ಥ ಕಾಲೋನಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
4 ಬಂ. ನೆಣ್ಣಗೆರೆ`ಗ್ರಾಮದ'ಪೆ.ಪರ್ಗ್ಣೆದ ಕಾಲೋನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
5 ದಕ್ಷಿಣ ಮಲ್ಲಪಾಳ್ಯೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ವರ್ಗದ ಕಾಲೋಸಿ' ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
`ಆ ಕುಂಬಳಗೊಡು'ಗ್ರಾಪ ಪಂಚಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ `ಪಾಸಪಾಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಪವಗ್ಗ್‌ದ ಸಾಹೋನ ಮುಕ್ಸಾಯವಾಗಿದೆ 
7 
pe 'ಬೆಂ.ಉತ್ತರ 
್ಕ್‌ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ h 
io ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 


13 ಬೆಂ. ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು [ಮಾಚೋಹಳ್ಳ. ಗ್ರಾಮದ ಕೆಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮುಕ್ಲಾಯವಾಗಿದೆ. 
1 'ಪ್ಯಲಕಾನನಪ್ಕಾ ಗ್ರಾಮಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
16 ಬೆಟ್ಟಹೆ'ಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪೆ.ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
ಇ] ಅಂ: ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕು [ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪವಾಡ ಮುಕಾಯವಾನಡ 
17 ಜಾಲ'ಹೋಬಳಯ ಖಬೋಯುಲಹಳ್ಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿಬೆ 
18 ಜಾಲ ಹೋಬಳಯ 'ಮೈಲನಹೆಳ್ಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
' NE He WEG ಷಾನ ಪಪಾಯ ಪತವಾತ್ಯ ಮನಾಯವಾಗದ 
ವಿ೦ ತ [ಜಾಲ ಹೋಬಳಯ ಚಲ್ಲಮಾರನಹಳ್ವ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
2 ಜಾಲ ಹೋಬಳಯ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪನಹಳ್ಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
ಬಾರು ಪಂಜಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಳ್ಳಾರ `` ಗ್ರಾಮದ ಅಂಪೌಡ್ಡರ್‌ ನಗರದ ಪವರದ ಕಾಚೋನಿ 
22 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
ಆನೇಕಲ್‌ 4 
೦8 ಹುಸ್ಬೂರು ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆವೆನೆಹೆಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಡೆ ಪೆ.ವರ್ಗೆದೆ ಕಾಲೋನಿ ಮುಕ್ತಾಯಬಾಗಿದೆ 
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ಅನುಬಂಧ-4 


ಶ್ರೀ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಎನ್‌. ಎ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಮಾನ್ಯ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ: ಹುಕ್ನೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ.ಸಂಖ್ಯೆ:ವ೦೮7ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ 


2೦17-1೮ನೇ ಸಾಲನಲ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ವಿವಿಢ 


ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ ವಿವರ 


ಅಭವೃಧ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುಪ 


(ರೂ,ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
ಕ್ರ. Y ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ 
ತ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಸಂ is ಗ್ರಾಮ ವಿವರ 

1 2 8 7 
ಜಲ್ಲೆ: ಹಾಸನ § 
LU 
1 ರಂಗಾಮರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ರಾಜಹಳ್ಳ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮುಗಿಧಿದೆ 
2 ಥುಮ್ಮೇನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅನೆಹಳ್ಳ ಪ.ವರ್ಗ ಕಾಲೋನಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದೆ 
[c] ; ಅರಸೀಕೆರೆ ಗೆಂಡಸಿ ಹೋ: ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಕೊಪ್ಪಲು ಪ.ಪರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿ ಸಿ:ಿ. ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದೆ 
—— 
4 ಗೀಜೀಹಳ್ಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊಸೂರು ಪ:ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಈ ರೆಂಗಾಪುರ ಪಂ. ರಾಂಜಹಳ್ಳ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದೆ 
rl 
ಅಲ್ಲೆ: ದಾವಣಗೆರೆ 
ಹಾನ್ಸಾಆ ತಾಲ್ಲಾಕನ್‌ಹನೆಗವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂಡ್ರಷ್ಠನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆ.ವೇದಮೂರ್ತಿ ಮನ್‌ಯವರಗಸಿ.ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಘಾನಾ ತಲ್ಲೂಕನ ವಡಗೊರು `ಗ್ರಾಮೆದೆ ತಾಹವಮನರುಂದ ತಳವಾರ ನರಿಯೆಪ್ಪರ್‌ ಕೆ. "ವೇದಮೂರ್ತಿ 
2 ಇ ks ನ ಪಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಮನೆಯಪರೆಗೆ. ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ೪ ಣ್‌ 
ಸನ್ಸ್‌ ಫರ್‌ವ್ಣ ವವ ಂಪನನ್ಠಾ ತತವಾರ ತರಯಷ್ನರ ಮನೆಂಖರದ ಕತ್ತಲಗಿತೆ ಫನಾಪಾತಷ್‌ ಮಾನ ಡವರಕಗ ಸಕ್ತೆ 
3 ಭಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರುಣತಿಯಲ್ಲದೆ 
PY ಘನನವಾಡ ಸವರನ್‌ ಮನ್ನ ಪಸಮಾಂದ ಪಾನರ್‌ ವರಗ ಸಿಸ:ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಫಗತಯ್ತಾಡೆ 
5 'ನಡಗೂಡಹಗ್ರಾಮದ ಹಳೇ ಅಗಸೆ ತಳವಾರ್‌ ಕಂಚಿನಹಳ್ಳ ಮಾತನ ಮಸೇಯವಕರಣೆ ಸ.ನಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
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ಕ್ರ. ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ 
pe ಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ 
ಪಂ ಲಿ 3 ವಿವರ 
% = 8 7 

ಹನುಮನೆಹಳ್ಳ(ಕುಳೆಗೆಟ್ಟಿ)ಗ್ರಾಮದ ಕುಚಡಿ ಅಕ್ಷಮಷ್ಷ ಮನೆಯಿಂದ ತಳವಾರ ಕೆಂಚಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆರೆ ಸಿ.ಸಿ'ರಸ್ತೆ 

2೦ ಹೊನ್ನಾಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರುಗತಿಯಟ್ಲದೆ 
ಹರಪನಷ್ಠಾ ತಾಲ್ಲೂ ಪೆಣ್ಣಿಷ್ಠಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಡಯತಿ ಮತ್ತಿಗ'ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾಪನಷ್ಠಾ ಕಂಚಪ್ಪನೆ' ಮನೆಯಿಂದ ಗುಡಿಹಳ್ಳ 

2 ಅಂಜನಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರುಗತಿಯಲ್ಲದೆ 

ಹರಪನಹ್ಠಾ ತಾರ್ಗಾಹ ಪ್ಣಪ್ಥಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಪಳ್ಳರ' ಗಂಗಮ್ಮನ ಮೌನೆಂಖಂದೆ'ಗುಡಿಹಳ್ಳ 'ರಾಜಪ್ಪನವರೆ 
22 ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಳ್ಳ ಗಾ ಟ್ರ 

28 ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರುಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಪರಪನಷ್ಟಾ ತಾದ್ಲೂಪ ಆಗಟೌಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಗಟಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌: ಕಾಪೋನಿಯೆಣ್ಯ ಪಮ್ಯಾಸನಾಯಕರ 

24 ಬಸಪ್ಪನ ಮನೆಯುಂದ ಅನಸಿ, ಮರುಗಷಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 

| 

25 ಹರಪನಹಳ್ಳ ಬೊಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆಯುಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ನನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
| ಸರಪನಪ್ಕಾ ತಾರಾಪ ವಾಗನೂಡ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌ ಆಒ'ಕೊಲ್ರೇಶನ ಮನೆಯಿಂದ ಟ. ಹಾಲಪ್ಪನ ಮನ್‌ಯಪರೆಗ ಸಪ. 

26 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಟ್ಲದೆ 

ಹರಪನಹ ತಾನ್ಲೂಕ ಪಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋಣಿಐಸಷ್ಪನ'ಮನೆಯಿಂದೆ ಚಾಪಡಿ ರಸ್ತೆಯೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

27 | ಪ್ರುಗೆತಿಯಲಣ್ಲದೆ 
ಹಗಡೌೇಕ'ಗ್ರಾಪಾದ ಅಪ್ಪನರ ಇಸಪರಾಜಷ್ಟರ ಮೆನೆಯಿಂದೆ ನಾ ಅಪೋಕರ್‌'ಮನೆಯಪಷರೆಣೆ ಸಿ.ಸಿ. "ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

28 ಪ್ಲುಗತಿಯಲ್ಲದೆ 

ಪಗಪಾಕ ಗ್ರಾಮದ ತಷ್ನಾನ ಮನಯಜಂದ ಸಂಗಷ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ'ಸಿ.ಸಿ. ರೆಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
pre ಪ್ಲುಗತಿಯಟ್ಲದೆ 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ 


ಕ. 
3 ಈ ಮ 
ಸ ಲ್ಲೂಕು ಗ್ರ ವಿವರ 
"4 2 8 7 
ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಖಾಸುವಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಅ.ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಮೆನೆಯಂದ ಬಸಮ್ಮನವರ್‌ ಮನೆಯೆವರೆಗಣ 33 ರಸ್ತೆ 
4 ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ರಗತಿಯಲಣ್ಲಚೆ 
(ಫೆ: ಮೈಸೂರು 
1 ಎಸ್‌.ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮುಗಿದಿದೆ" 
2 ಗುಜ್ಜೇಗೌಡನಪುರ ಮುಗಿದಿದೆ 
3 
4 


ಹಳೇವಾರಂಚಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
———————————— 

ನೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಹಾಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
CC 


ಹ”ಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟೆ 


ಕಾಂತನಹಾಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಭಾಡಗಹಾಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಬಹ್ನಗಿರಿಹಾಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಬಸವನಗಿರಿ ಸಿ ಹಾಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ: 
ಎನ್‌.ಬೆಳತ್ತೂರು ಮುಗಿದಿದೆ 
ಹೊನ್ನಮ್ಮಸಕಟ್ಟೆ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸೋಗಳ್ಟ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಹೊಸಮಾಳ ಮುಗಿದಿದೆ: 
ಜೀದರಹಳ್ಟ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಜಗತ್ತೊರು ಮುಗಿದಿಡ 
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45 ಕಥ್ಗಆಗುಂದಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
46 ಕಥ್ಗಅಗುಂದಿ' ಸಿದ್ದೇಗೌಡಸ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಪತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
47 ಹೊಸಹೋಡು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೂರ್ಣ 
48 ಕೌಟಹಳ್ಳ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೊರ್ಣ 
4೦ ಗುಂಡೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
ee] ಕ್ದಲಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಲಗಡದ' ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ: ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
ಈ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯೆಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
ಈಡ ಕೌಅಹಳ್ಳ ಡ್ಯಾಂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 


3 v9 
wees oor Foe Fo ww porropo spb povope Ea ug Aras 
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30೮ರ ಔಂ ೪ ಭಂಣ ಉಬಧ ಉದ 63ೊಂಂ ೨ಅಂಣ ಉಂಜಂಲಾಲ ೨ನನಿಂ ಎಂ ಬಂದದ ಸಿಜರಧಿಂಂ 85 

ees Weer eens! feel 

್ಲ ಆತರ | 

ಪಟಲ woos Bs Ro ww porrops slope: poy 0% 200 HE ಸಿಂಬತಿೀnಾ 1s 
ಆ3ಂರ ಅಂಂಧಣ ನೋಂ 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ 
ವಿವರ 
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ಯಳಂದೂರು 


ಕತ್ತೆಕಾಲು ಹೋಡು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ದಾಸೇಗೌಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಐಸವೇಣೌಡನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕತ್ತೆಕಾಲು ಹೋಡು ಕಾಲೋನಿಯಟ್ಲ ಜಡೇಮಾದಿ ಮನೆಯುಂದ ಶೇಷನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪೂರ್ಣ 


ಕತ್ತೆಕಾಲು ಹೋಡು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಶೇಷನ ಮನೆಯುಲದ ಸಣ್ಣಯ್ಯನ” ಮನೆಯವರೆಗೆ. ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹಿರಿಯಾಂಬಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಈರಮ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಜಡೇಮಾದನ ಮೆಸೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಾಗಿ) ಹುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಬಂದ ನಾಗನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಿರಿಯಾಂಬಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ: ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಕುಂಬನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಮ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಾಗಿ) ಹುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೋಟೆಮಾಳ ಮುತ್ತಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


| SN 


ಹಿರಿಯಾಂಬಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಜಡೇತಾಯಿ” ಮನೆಯಿಂದ ಜಡೇಮಾದಿ? ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. 


ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಾಗಿ) ಹುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಮ್ಧನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ 


ಮತ್ತು ಚೆರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಿ'ರಿಯಾಂಬಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಕುಂಬೇಶ್ನರಿ' ಮನೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾತಯ್ಯನ” ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ, 
ರಸ್ತೆ. ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಾಗಿ) ಹುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಮಲ್ಲು” ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಪಿ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹೊಣ£ 


ಹುತ್ತೂರು ಹೊಸ' ಹೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಬೋಮ್ಯಯ್ಯನ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಾಗಿ) ಹುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಣೇಶನ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಕ್ರ. ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ 
ದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮ 
ನಂ lk "3 ವಿವರ 
1 2 kc] y: 
87 ನ ಪೂರ್ಣ 
ಕುಣಗಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದೇವಸ”' ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶನಾಯ್ದನ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
88 ಹೂರ್ಣ 
ಕುಣಗಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಮ್ಮನ ಮನಸೆಯುಂದ ಪಿಷಕಂಠನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ, ನಿರ್ಮಾಣ 
89 ಕುಣಗಳ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಜೀದಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
9೦ ಕುಣಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಜೀದಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ' ಪೂರ್ಣ 
91 ಅಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸಿಸಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೇತುವೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ | 
9೩2 ಅಗರ ಗ್ರಾಪುದ ಬನ್ಸಿಸಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆಬಂದ ಸೇತುವೆಯ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
93 ಅಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬನ್ಸಿಸಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆಬುಂದ"ಸೇತುವೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.'ರೆಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಿ 
94 ಅಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬನ್ಸಿಸಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೇತುವೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
ಸ ಸ್ತ 
೨೮ ಪೂರ್ಣ 
: ಯಳೆಲಡರು ಅಗರ ಗ್ರಾಮದ ರವಿನಾಯ್ದನ ಮನೆಯುಂದ ಮಾರನಾಯ್ದನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕ : ಮೇಲುಕಾಮನ” ಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದೆ ರಏ ಗಾರ್ಡ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಣ್ಣಮ್ಯರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ne 
ನಿರ್ಮಾಣ 
©7 ಮೇಲುಕಾಮನ” ಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೆಳ್ಳ ಮನೆಯಂದ' ಅಂಗನಪಾಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಪೂರ್ಣ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
°6 ಮೇಲುಕಾಮನ” ಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬನ್‌ ಸುರೇಶನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನಪಾಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೂರ್ಣ 
: ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
೨9 ಪೂರ್ಣ 
ಬಖೂರುದಾರಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಯ್ಯಸ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗಸವಾಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
00 ಅನಂಜಹುಂಡಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಶಾಂತೆಯ್ಯನೆ: ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಮೊಣ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
101 ಅನಸಂಜಹುಂಡಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮುನಿಯಮ್ಮನ ಮನೆಯುಂದ ಕೆಂಪಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಪೂರ್ಣ 
ನಿಮಾಣಣ 
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ಪೆದ್ಗನಪಾಳ್ಯ ಸಿದ್ದನಾಯಕನ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರಾಜುನಾಯಕನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


R ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ 
ಸಂ 4 ಸ್‌ ವಿವರ 
1 2 3 7 
14 ಪೂರ್ಣ 
ಬೂದಿಪಡಗ ಗ್ರಾಮದ ಜಡೇಯನ ಮನೆಯಿಂದ ರಂಗನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
kis) ಹೂರ್ಣ 
ಖೂದಿಪಡಗ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಬುಂದ ಜಡೇಯಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. "ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
16 ಕೂಡಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾಫ್ಸಯ್ಯನ ನಾಯಕನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುನಿನಾಯಕನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ Fist 
ನಿರ್ಮಾಣ 
17 ಪೂರ್ಣ 
ಕೂಡಲೂರು: ಗ್ರಾಮದ. ಸಿದ್ದಮ್ಮನ ಮನೆಯಂದ ಮಾದಪ್ಪನಾಯಕನ” ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ: ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
fe [ 
18 ಕೂಡಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟಸಾಯಕನ” ಮನೆಯಿಂದ ಕರಿಯಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ: ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ bk 
ನಿರ್ಮಾಣ 
19 ಕೂಡಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ನಾಯಕನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾದಪ್ಪನಾಯಕನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಘೊ 
ಯಳಂದೂರು ನಿರ್ಮಾಣ 
120 y ಪೋೊರಣ್ಣ 
ಕೂಡಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ: ಅಸ್ತತ್ರಯಂದ ಮಹದೇವನಾಯಕನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ:ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
121 ಪೂರ್ಣ 
ಪೆಥ್ಗನಪಾಳ್ಯ ಜಾತ್ರೆನಾಯಕನ ಮನೆಯುಂದ ನಾಗನಾಯಕನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
122 ಪೂಣ 
ಪೆಡ್ಡನಪಾಳ್ಯ ಗುರುನಾಥನಾಯಕನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಟನಾಯಕನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
pe ಪೆಡ್ಗಸಪಾಳ್ಯ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮಹದೇವನಾಯಕನ ಮನೆಯಿಂದೆ ಪ್ಯೈಯಾಟ'ನಾಯಕನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ. ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ we 
ನಿಮಾಣ 
i24 ಪೆಡ್ಗನಪಾಕ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಬ್ಬನಾಯಕನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾದಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಮೊಣ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
125 ಹೂಣಕ 
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ಕು ಮ 
ಸಂ ತಾಲಿ 3 ವಿವರ 
f 2 kc] 7 
kc ಮಜ್ಞೂರು ತಾ ಚಾಕನಕೆರೆ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ 
4 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಸಬ್ದನಕುಫ್ಪೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪದೆ 
ಜಲ್ಲೆ: ಕೋಲಾರ 
ko 
1 ಮಾಲೂರು ಅರಳೇರಿ ಗ್ರಾ॥ ಪಂ॥ ಚಂಗೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
J 
2 ಮಾಲೂರು ಅರಳೇರಿ. ಗ್ರಾ। ಪಂ॥ ದೊಡ್ಡುಪ್ಪಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪರಿಗಡ' ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. 'ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ: ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3 ಮಾಲೂರು ಅರಳೇರಿ ಗ್ರಾ॥ ಪಂ॥ ಅಂಗಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
dl 
4 ಮಾಲೂರು ಅರಳೇರಿ ಗ್ರಾ। ಪಂ॥ ಚಿಕ್ಕುಪ್ಲಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಪುದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ. ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ks) ಮಾಲೂರು ದಿನ್ನೂರು ಗ್ರಾ॥। ಪಂ॥ ಸಿಡುಮಾಕನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[2 ಮಾಲೂರು ಕೊಂಡಖೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಪೆಂ॥ ಊರಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋಸಿಯೆಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ: ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
7 ಮಾಲೂರು ದಿಸ್ನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾ ಪಂ॥ ದಿನ್ನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ 'ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಲ್ಲೆ: ರಾಯಚೂರು 
, ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ, 1 ಯಮನಪ್ಪ ಮಲ್ಲಗುಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಗಂಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 'ಎನ್‌.ಟ. ಜನರ ಮನೆ 'ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಗೆ 
ಸಿ.ಸಿ.ರ್ತೆ. ಆಡಳತಾತ್ಯಕ: 
2 ಅಂಗಸುಣೂರು ದೇವಪ್ಪ ಡಂಬ್ದಾರ ಮನೆಯುಂದ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ. ಅನುಮೋಧನಗಾಗಿ: 
§ y ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ 
Fe ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 2 ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಡಾಬರೆ ರವರ ಮನೆಯುಂದ ಸಿದ್ದಅಂಗಪ್ಪರಪರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಟ್ಲಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
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ನಿರ್ಮಾಣ; 


3 
ಘ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ನನರ 
1 2 kc] _ 7 
3 ಹಾ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾವರಕಟ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ 1ನೇ: ಸಿದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ 
ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಸ ಮದಸೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಣಖೆಟ್ಟಕೊಪ್ಪ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ಸಿದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
9 ಯಲ್ಲಾಪುರ ಆ kl ರ ಡ್‌ ಚ & 
3 ಕಾಲೋನಿಗೆ ಪಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, . ಪ್ರಗತಿಯಲಣ್ಲರುತ್ತದೆ 
5 ಮಲಾಪುರ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದನೂರ ಗ್ರಾಮೆ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾವರಕಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಣ ಪರ್ಗದ 2 ನೇ ಸಿದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
Hy ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದುತ್ತದೆ' 
— 
fi ಯಲ್ಲಾುರ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿರವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಹಂಪಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಡಂದೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ಸಿದ್ದಿ ಕಾಲೋಸಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪುಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ 
; ಯಲ್ಲಾಪುರ. ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಬ್ಯೈಲ್‌ ಸೋಮಿ ಸಿದ್ದಿ ಮನೆ: ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ವಿವರ 
p) 2 8 7 
ನ ಮುಚ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖೆಡ್ಗಗಾಂವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾವಿಸಕಟ್ಟಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾನವಳ್ಳ ಖಸವನಜಡ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಅರಸೀಕೆರೆ 


ರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಜಳೇನಹಳ್ಳ ಪ.ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋಸಿಯಣ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌: ರಸ್ತೆ 


ಖಾಣಾವರ ಪ.ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ರಂಗಾಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ' ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋ: ಅರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂಚಾಂ್ದು, ಚಿಕ್ಕಲಂಗನಹಳ್ಳ ಕಾಲೋನಿಯಲಣ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್‌ 
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ಮೂಗಲ-ಲ್ಲಕುಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಟ್ಟೇಪುರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು. ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ 
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ಸುಗ್ಗೇಹಳ್ಳ ಹೋ, ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳ ಕೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪರ್ಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ 
ೀರುಳ್ಳ ಸ್ತ 


ಗನಡನರ ಗ್ರಾಪಂ ಗೌಡಗೆರೆ ಪ.ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬಾಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬ:ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳ ಪ.ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ 


ಮುಗಿದಿಡೆ 


ಪ್ರಗೆತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಮುಗಿದಿದೆ 


ಪ್ರಗೆತಶಿಯಲ್ಲದೆ 


ಪ್ರಗತಿಯಲಣ್ಲಡೆ. 


ಹಂಡಿಗೆನಹಳ್ಳ ಹೋ ಯಲಆಯೂರು ಪ.ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋಸನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ದಂಡಿಗನಹೆಳ್ಳ ಹೋ॥ ಸೋಮನಾಥನಹಳ್ಳ ಪ.ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ "ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌: ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೊಮ್ಮೇಸಹಳ್ಳ ಪ.ಪಂಗೆಡದ ಕಾಲೋನಿಯಟ್ಞ. ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ 


ದುದ್ದ ಹೋ॥ ಜಗಟಹಳ್ಳ ಪ.ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ 


ಹುದ್ಧ ಪೋ ಮುದಿಗೆರೆ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತ ರಂಡಿ 
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ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿಪರ 
1) 
1° [3 8G 4 

ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಯಕೊಂಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಡ್ಡದ ಕುಮಾರನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌;ಟ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ 
10 ಸ ಠಿ 3 ಳ್‌ ಇ ಪ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಘಟಕದ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ: ಪೂರ್ಣಗೋೊಂಧಿದೆ 

‘1 ಚನ್ನುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಜರಜೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಕಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಟಣ್ಣ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ದೀಪ: ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
12 ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋಸನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ. ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ 
13 ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರೆಡ್ಗಿಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಟೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾನ್ಟ್‌ ದೀಪ ಅಳಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
14 ಚನ್ನಗಿರಿ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಸೆ.ಹೆಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ದೀಪ ಅಳಪಡಿಸುಪ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗೆತಿಯಲ್ಲದೆ 

ಚನ್ನಗಿರಿ 
15 ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಿವೆಬಳಚ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ. 
16 ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾಗಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರೆಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
17 ಚಸ್ಗುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಸಾಣರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಣ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
18 ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಖೆಳಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
1 ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು "ಕತ್ತಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಣ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಣ್ಲ ಖುನಿ ಹೈಮಾನ್ಸ್‌ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
2೦ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಮದ ಪ.ಪಂ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೃಮಾಸ್ಟ್‌ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗಶಿಯಲ್ಪದೆ 
2 ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಐಸಪ್ಪನಹಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದ ಶುಥ್ಗನೀರಿನ ಘಟಕದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2೦ ಹಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸಪ್ಪನಹಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪಣ್ಣನ. ಮನೆಯಿಂದ ಶುಥ್ಹನೀರಿನ ಘಟಕದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

ಜಹಗೆಕೂರು & ಫ್ಯನಕಲ್ಟಿ 


ಜಗಳೂರು “ತನಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಕ. 

ಇಡು ತಾಚಿಸ್ಷತು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿಪರ 
1 2 Kj 4 
41 ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌರಮ್ಮನಹಳ್ಳ(ಬಸವನಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಅ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ' ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
42 ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಐನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿ: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
48 ಜಗಳೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕು: ಮಸ್ಟಗಾರನಹೆಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಅ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
44 ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಲನಾಯಕನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ದೀಪ' ಅಳವಡಿಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

| 

45 ಜಗಳೂರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೀಸುಗಾರನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ, ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ದ್‌ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

46 ಇಗಳೊರು ಜಗಳೂರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ. ಕನಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊರಿಡಿದೆ 
[| k ———— 

47 ಅಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಸ್ತೆ ಮಾಚಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಅ.ಕಾಲೋನಿಯಳ್ಲ: ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
48 ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಸ್ತೆಮಾಕುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಅ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿಸಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ದೀಪ ಅಳಪಡಿಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

"49 ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಬಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
so} ಜಗಳೂರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಅ ಸಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5 ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡ್ರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ:ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
೮2 ಜಗಳೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಳ್ಳೇಸಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ:ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ. ಕಾಮೆಣಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
53 ಅಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳಪದಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಆ.ಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ದೀಪ ಅಳಪಡಿಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
೮4. ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯೆಲವಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಅ,ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[] ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಐ.ಸಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
56 ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಅ.ಕಾಲೋನಿಯಣ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾನ್ಥ್‌ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿ: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 
57 ಹರಿಹರ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೀಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. :ಕಾಲೋನಿಯಣ್ಣ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹರಿಹೆಠ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವರಖೆಳಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ. ಕಾಲೋನಿಯ ಶಿವಮೂರ್ತಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕರಿಲಸಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
ಪಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಂಗಳಿಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿಯ 'ಕಾಳೇಣೌಡರ ಚಂದ್ರಪ್ಷನ ಮನೆಯಿಂದ ವಠಬಸಪ್ಪಸವರ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ. ನಿರ್ಮಾಣ 
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i ತಾಲ್ಲೂಕು. ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
1 2 kc] 4 
8 ಕಲ್ಲಟ್ಟಲಯಲನ ತೊಂಬೆಯಂದ'ಹೊಸಾಅನ ಮನೆವರೆಗೆ ಮೆಲ್ಲರಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ 
[-) ಕಲ್ಲಟ್ಟಿಬಯಲು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯ ಹೊಸಾಅನ ಮನೆಯುಂದ ಫೆಂಕಟರಾಮನ ಮನೆಪರೆಣೆ ಮೆಣ್ಣರಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ 
10 ಮೀಣ್ಯಂ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಳ ಪೋಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ 
ಹನೂರು 
1 ಕಬ್ಗಣ್ಣಬಯಲು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯ ಕಾಫೀ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಂಗನ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಣಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ 
12 ಕ್ಲಟ್ಟಿಬಯಲು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯ ಬೇರನ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆಂಬಂದ ದೊಡ್ಡಯ್ಯನ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಣಲಗ್‌ ಕಮಗಾರಿ ಪಗತಿ. 
13 ಕಲ್ಲಟ್ಟಖಯಲು ಖುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯೆಲ್ಲ ಮೆಣ್ಲಂಗ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ಪಾಲ ನಮ್ಮಾಣ ಕಾಮಾಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ 
೫ ಅಮಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಣ್ಣೇಹೊಳೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕವರಮ್ಯ ಕೋಂ ಪುಣ್ಟಸ್ಥಾಮಿರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಇ gic 
ನಿರ್ಮಾಣ (೦ ಮಃ ನಿಂದ 7೦: ಮೀಠವರೆಗೆ) 
15 ಚಿನ್ನಸ್ಥಾಮಿರವರ 'ಖಾಅ ನಿವೇಶನದಿಂದ ನಾಲೆವರೆಗೆ ಸಿ.೩.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಿ 
ಜಿ ಅಮಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಣ್ಣೀಹೊಳೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ವೀರಜನಾಯಕರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು “i. 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (೦' ಮೀ ನಿಂದ 7೦ ಮೀರವರೆಗೆ) 
pe ಅಮಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಣ್ಣೇಹೊಳೆ ಮುಖ್ಯುರಸ್ತೆಯಂದ 'ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ವೀರಜನಾಯಕರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ:ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊರ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (7೦ ಖೀ ನಿಂದ 12೨: ಮೀರವರೆಗೆ) 
Hl 
18 ಅಮಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಣ್ಣೇಹೊಳೆ ಮುಖ್ಯರೆಸ್ತೆಯುಲದ ಚಿಕ್ಕವರಮ್ಯ ಕೋರ ಪುಚ್ಚಸ್ಟಾಮಿರಪರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ:ರಸ್ತೆ. ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ee 
ನಿರ್ಮಾಣ (7೦ ಮೀ ನಿಂದ 12೨ ಮೀರವರೆಗೆ) 
ಚಾಮರಾಹಿಸಗರ: ಅಮಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಫಾಸವಡಾವಣಾನಾವ ದೊಡ್ಡಮ್ಮರಪರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಲ್ಗುಖಂಡಯವಕಗೌಸಿ.ಸ'ರಸ್ತ್‌ಮಷ್ತ ಆರಾಡ ಹೂ 
ನಿರ್ಮಾಣ 1 
Le ಅಮಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕರ” ಹಳೇ ಬಡಾವಣೆಯ; ರಂಗೆಸ್ಥಾಖಿರವರ ಖಾಅ ಸಿವೇಶನದಿಂದೆ ಪಬ್ಗಪುನಾಯಕರ ಮನೆಪರೆಣಿ ಘೂ 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ .ಮತ್ತು ಚಠಂಡಿ ಸಿರ್ಮಾಣ (೦ ಮೀ ಯಿಂದ ೮೦ ಮೀ ರವರೆಗೆ) 
ಹ ಅಪುಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕರ ಹೇಬಡಾವಣಿಯ ರಂಗಸ್ಥಾಮಿರವರ'ಖಾಅ ನಿವೇಶನದಿಂದೆ ಪಲ್ಲಪ್ಪನಾಯಕರ ಮನೆವರೆಗೆ ಘೂ 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (5೦ ಮೀ ಯಿಂದ 10೦ ಮೀ ರವರೆಗೆ) 

ಅಮಚಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕರ: ಹಳೇ ಬಡಾವಣಿಯ ರಂಗಸ್ವಾಮಿರವರ ಖಾಅ ನಿವೇಶನದಿಂದ' ಪೆಲ್ಲಪ್ಪನಾಯಕರ ಮನೆವರೆಗೆ Rowe 

ಧೂ ಸಿ.ನಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1೦೦ ಮೀ ಯಿಂದ 15೦ ಮೀ ರವರೆಗೆ) 
ಪೂರ್ಣಿ 


azeey Ros Voce ಬಎಗಂಂಬಣತಜಂಣ ಭಿಂಂಭಂ ನಂಳಂಂಣಟಂಂಾ ಬಂಟ ಡಂ 


LB 1೮ರ 
fe ೦೦ ಂ೧ಣ೪' 
HB i Roe LM a ಅಲ 
ace 01 Fr Rowe pho eee Hppenc ch were Poop Mecrocupee peel) ppm 
2 ಗ Fe pe cena 
sug e6oe Fer Bore pocosturap coefebon noe ಶಯೆಬಣ ಬಂಧಿ ಧೀರ ಹಂಗ [> 
1 
euR Qeupea be 
Rowe RE QooRS Leu Raoecmeeyag poop: Secroeuop poe peop ಜಲ 
vu [i [5೨ 
ಆದರ ಅಂಂದ ಭಧ ಔರ" poem opavocupew poops ೧eನ್‌ಾನವಾಂ ಅಂದು ಉಂ 
eg ಬಂ ಆ೨eey vopp Tes Rowe perp peop ಊಂಇಂಧಂಭಲದು ಇಟಿ: [73 
eu ತಾಲ ib 
k ssc vor Be Bowe pornos poocalPBoFce posope peop peu eae 
eu gelioes a5ecce Oops Fe Bows poenes pecoukiG pocopee pep Sacro acel cele [5% 
Ques # 
sug RE ಸಿ [- 
asecct opm Fee Eps pena ೧eqರ್ಕೂಯs ಉಂಇoer oe70mhes El ue 
ppc 
euB geumes asses voor Tes Row: pos ಧಾಂದ ೦ಜಿ oretepapde ome ceuaba ಆಕ 
uf Ques 
pf ಗ ಸ್ರಿ ಮ ಲ (ಕ 
usuce ope Fee Bowe pores pacoebpg pocorn pamoenpppo ದ ep 
«Hs ಬದ use oop ಕಾಣ Rowe peo ಬಂಧ ಭಂಜ ೧ೂಂಂಂಂಂಂಬಲಂಜಧ aewefhe ೨ಕ 
vu ಸ [3 
uses gop Fe Bows pocee pagoePopcsco povopcs peronBs ed ೧a 
HB gees eee vops Be Pos pores around povoppdao ps [eT ೪ಕ 
ಪ್ರ y [2 ಕ್ಷ } 
ಇ ಶೂ ಸವ 
pre AUSo® geucpsen Rot) 8ಗಂವ pS 


ತ್ರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಪುಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ಏವರ 
4 
1 2 BG 4 
ಜಲ್ಲೆ: ಬೆಳಗಾವಿ 
1 ಹೊಸೂರ ಪ್ರಗತಿ 
2 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಹಿರೇಖುದನೂರ ಪ್ರಗತಿ 
ಇ ಚನ್ಗಬುಡಸೂರೆ ಪ್ರಣತ 
pl ರಾಯಬಾಗ ಸಪನ್ಮಾಕ ಪ್ರಣತ 
[) ವಾಳಕಿ 
ಚಕ್ಟೋಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
6 ಪಣ್ಣಣಕುಡಿ 
7 ಗೋಕಾಕ ಬನಗಾಂವ ಪ್ರಗತಿ 
8 ಗೋಕಾಕ ಗಿಅಹೊಸೂರ ಪ್ರಗತಿ 
ಹ 
9 ಗೋಕಾಕ ಕೆನಸಗೇರಿ ಪ್ರಗತಿ 
10 ಗೋಕಾಕ ಗಡ್ಡಿಹೊಳ ಪ್ರಗತಿ 
Ww ಗೋಕಾಕ ಾಲ್ಕಂಕಿ ನಗರ ಪ್ರಗತಿ 
12 ಕುಡ್ರೆಮನಿ ಪ್ರಗತಿ. 
13 ಬೆಳಗಾವಿ ಬಡಾಲ ಅಂಕಲಗಿ ಪ್ರಗತಿ 
a ಮಾರಿಹಾಳ ಪ್ರಗತಿ, 
15 ಬಾಕನೂರ ಪ್ರಗತಿ 
16 ರಾಯಬಾಗ ಅಲಖನೂರ ಪ್ರಗತಿ 
17 . ಖಾನಾಪೂರ ತೀರ್ಥಕುಂಡೆ. ಪ್ರಗತಿ 
18 ಖಾನಾಭೂರ ಕಾಟಗಾಆ ಪ್ರಗತಿ 
19 ಖಾಸಾಪೂರ ಕಾಟಗಾಆ ಪ್ರಗತಿ 
2೦ ಅಥಣಿ ತೆಲಸಂಗ ಪ್ರಣತಿ 
21 ಅಥಣಿ ಯಲಹಡಲಗಿ ಪ್ರಗತಿ 
2೩ ಅಥಣಿ ಅಡಹಳೆಟ್ಟ. ಪ್ರಣತಿ 
28 ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾಳೇನಟ್ಟ ಪ್ರಗತಿ 
22 ಫಳೆಗಾವಿ ಕುರಿಹಾಕ ಪ್ರಗಾ 
ಇರ ಫೆತೆಗಾಪ ಕುರಿಹಾಳೆ ಪ್ರಗತಿ 
26 ಬೆಳಗಾವಿ _ ಬೊಡಕ್ಕಾನಟ ಪ್ರಗತಿ 
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ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 

2 8 4 
'ಹುಕ್ನೇರಿ ಹೆಂಚಿನಾಕ ಪ್ರಗತಿ 
Es ಹುಳ್ಳೇರಿ ಕುರಣಿ ಪ್ರಗತ 
ನಕ 'ಹುಕ್ಳೇರಿ 'ಚಕಾಲಗುಡ್ಡ ಪ್ರಗತಿ 
ಕ್‌ ಸುಳ್ಳೇ ಬಗರನಾಳ ಪ್ರಗತಿ 
58 ಹುಕ್ಳೇರ ಕರಗ ಪ್ರಗತ 
[2 'ಹಕ್ಞೌರ ಹಗೆದಾಳ ಫಗ 
[oe ಹುಕ್ನೇರಿ ಹೆಗೆದಾಚ ಪ್ರಗತಿ 
61 ಹುಕ್ಳೇರಿ ರ್‌ ಚಿಲಭಾವಿ ಪ್ರಗತಿ 
62 ಹುಳ್ಳೇರಿ ರಾಜನಸಳ್ಳ ಪ್ರಗತಿ 
63 ಅಥಣಿ ಮಂಗಸೂಳಆ ಪ್ರಗತಿ 
64 ಅಥಣಿ ಬೊಮ್ಮನಾಳ ಪ್ರುಗತಿ 
65 ಅಥಣಿ ಕಾಗವಾಡ ಐನಾಪೂರ, ಸಿದ್ದೇವಾಡಿ, ಅನಂತಪೂರ, ಜಂಬಗಿ, ಪ್ರಣತಿ 
66 ಅಥಣಿ ಸಂಬರಗಿ ಪ್ರ:ಗತಿ 
[67 ಅಥಣಿ 'ನಾಗನೂರ ಪಿ.ಐ. ಪ್ರಗತಿ 
68 ಅಥಣಿ ಇರಣಗಿ ಪ್ರಗತಿ 
[7 ಜಕ್ಕೋಡ ಪೇಡನಿಪಾಕ ಪ್ರಗತಿ 
70 ಇಕ್ಳಾಡಿ ಪಾಠಕ ಪ್ರುಗಾ 

7 ಅಥಣಿ ಸ ಎ! 
72 ಅಥಣಿ ಶೇಡಖಾಳ ಪ್ರಗತಿ 

73 ರರಯಬಾಗ ಮ ke 

74 ರಾಯಬಾಗ ಬರನಾಳೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

78 'ಹುಕ್ನೇರಿ ಐಡಕುಂದ್ರಿ ಪ್ರಗತಿ 
76 ಹುಕ್ಳೇರ ಯರನಾಳ ಫ್ರಗತ 
77 ಗೋಕಾಕ ನೆಲಗಂಟ ಪ್ರಗತಿ 
78 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅರಳಭ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ 
79 'ಹುಕ್ನೇರಿ ಘರಮಾಪೂರೆ ಪ್ರಣ 
8೦ ಹುಕ್ನೇರಿ ಅರಳಕಟ್ಟ ಪ್ರಗತಿ 
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wR . ತಾಲ್ಕೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ' ವಿವರ 
4 2 3 pS 
[1 ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
2 ಹಲಗೂರು ಪ್ರಗತಿಯಲಣ್ಲಡೆ 
10 ವಿ.ಬಸಾಪುರ ಪ್ರಗತಿಯೆಲ್ಲದೆ 
1 ಬಸಪನಪಣ್ಳ ಪಗತಿಯ್ಲದೆ 
12 ಮಳಪಳ್ಳ ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಡೆ 
13 ಸೋಆಗರದೊಡ್ಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
14 ಡಿಕೆಹಳ್ಳ ಪ್ರೆಗತಿಯ್ದಡೆ 
is ಬಸವನಹ್ಳ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲಡೆ 
15 ಅ.ಬಸಾಪುರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
17 ಗುಂಡಾಪುರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
18 ಹಲಗೂರು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
[5] ಮುಳವಳ್ಣ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಹಲಗೂರು ಪ್ರಗತಿಯೇ್ಲಡೆ 
2೦ ಹಲಗೂರು. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
57 ಮರಡ್ಯ ಫಾಚಗರ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಪೇಕಾನಿದ 
2೦ ತಿರುಮಲಾಪುರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
23 ಚಕ್ಕಯಾರಷಳ್ಳ ಪ್ರೆಗತಿಯ್ದಡೆ 
24 ಮೇಲುಕೋಟೆ ಡಿಂಕಾಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
2ರ ನಾರಾಯಣಪುರ ಪೂಣ೯ಗೊಂಡಿದೆ 
26 ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
27 i ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ed F 
26 ನಾಗಮಂಗಲ ದುಮ್ಮಸಂದ್ರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
೧೪ Hse ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. Ki (eA ಡೆ 
3೦ ಬೆನ್ನಹಳ್ಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
31 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪಶಾಂತಿಕೊಪ್ಪಲು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಇಂ 'ಆವಿಡಷ್ಟಾ ಪ್ರಗಾಯ್ದಣಡೆ 
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ಕ 

pes ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
1 2 8 4 

ಜಲ್ಲೆ: ಕೋಲಾರ 
X ಕೋಲಾರ 'ಚೌಡದೇನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾ॥ ಪಂ॥ ದೊಡ್ಡವಲ್ಲಭಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆ.ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಲುಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
2 ಕೋಲಾರ ಮುದುಪತ್ತಿ ಗ್ರಾ ಪಂ॥ ಶೆಣ್ಣಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ 'ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3 'ಜೋಲಾರ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾ॥ ಪಂ॥ 'ರಾಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ವರ್ಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 ಸೋಲಾರ ಅಮ್ಕುನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ॥ ಪಂ॥ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಳ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರುಣತಿಯಲ್ಲದೆ 
7] ಕೋಲಾರ ಅಮ್ಮನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ॥ 'ಅಮ್ಮನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೆ.ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ" ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 
[2 ಮುಳಬಾಗಿಲು 'ಗುಡಿಪಲ್ಲ ಗ್ರಾಗ ಪಂ॥ ಕಲ್ಲರಸನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯೆಣ್ಣ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೈನೇಜ್‌' ಕಾಮಗಾರಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| p 
7 ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಿಮಮರಾಪುತನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾ ಪಂ॥ ಕೆ.ಬಕ್ಸನಹಳ್ಳ: ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಲುಗತಿಯಲ್ಲದೆ' 
8’ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪಿಚ್ಞಗುಂಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಪಂ॥ ದೊಡ್ಡಗುಣ್ಣಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರುಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
9 ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಯಲೂರು ಗ್ರಾ। ಪಂ॥ ತಾಯಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ.ರ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಲೌಗತಿಯಲ್ಲದೆ 

SS A p 
10 ಮುಳಬಾಗಿಲು ಮುಡಿಯನೂರು ಗ್ರಾ॥ ಪಂ॥ ಬೆಸ್ತರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಗತಿಯಳ್ಲದೆ 
1 ಮುಳಬಾಗಿಲು ಮುದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಃ'ಪಂ॥ ಹೊಡ್ಡದೊಲ್ಲಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ,ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್‌: ಕಾಮಗಾರಿ: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
12 ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಯಲೂರು ಗ್ರಾ॥ ಪಂ॥ ತಾಯಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ" ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
13 ಮುಳಬಾಗಿಲು ಹನುಮನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾ ಪಂ॥ ಕೊತ್ತಮಂದಲ; ಗ್ರಾಮದ ಪ.ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ: ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ: ವವರ 
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ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ ಪಂ 'ಚಿಂಚಾಂಥ್ಲಹೆಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಟ್ಟ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪ್ರಗಾಯನಡ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ ಪಂ॥ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಣ್ಲ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಫಗಾಯ್ಟೊಡ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ॥ ಪಂ॥ ಕರಡಗೊರು' ಗ್ರಾಮದಣ್ಲ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪ್ರುಗತಿಯಳ್ಲದೆ 


ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾ॥ ಪೆಂಃ॥ 'ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸ.ನಿ 'ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪಗತಯ್ಯಾಡ 


ಶಂಗಾಂಡಹಳ್ಳ ಗ್ರಾ॥ ಪೆಂ॥ ಐವಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಟ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪ್ರಗಯಣಡೆ 


ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾ॥ ಪಂ॥ ಬೇತಮಂಗೆಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪನಾಯ್ದೂತೆ 


ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾ! ಪಂ॥ ಎಂ.ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪ್ರುಗತಿಯೇಣ್ಣದೆ 
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ಶಿರಹಟ್ಟಿ 


ಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಔ'ಸಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ಲೈಟ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸಸಪ ಕಾಮೆಗಾರ 


ಭಾವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಔಿ. ಕಾಲೋನಿಯಪ್ಲ್‌ಮೆನ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ಲೈಟ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ 'ಗ್ರಾಮದ'ಎಸ್‌. ಬಔ'ಕಾಪೊನೆಯಲ್ಲ್‌ ಪಾನ ಹೈಷಾಸ್ಸ್‌ ಪೈಪ್‌ ವಾವನನವಷಾಸಾರ 


ಸುಗ್ಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಔ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಥ್‌ ಲೈಟ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


EEE 


ಬಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ" ಎಸ್‌. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಕಾ ಲೈ ಅಳಪದಿಸುವನಾಮಗಾರಿ 


| 


ಗೊಜಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌, ಔಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್‌ ಲೈಟ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕುಂದ್ರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಥ್‌ ವೈಪ್ಸ ಅಫವವನುವಾವಗಾನ 


ಯಳವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಟಿ. ಕಾಮಾನಿಯತ್ಲ ಮನಿ ಷಷಾಸ್‌ನನಾರಳನನಸಾನ ನಪ 


ಹೊಸೂರು ಗ್ರಿಮದ ಎಸ್‌ ಔ. ಕಾಪಮೊೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಹಮಾಸ್ಯ ಲೈಟ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮೆಗಾರಿ 


ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ನಔ ಸಾಮೋಾನಿಯಲ್ಲ್‌ ಪಾನ ಹಮಾಸ್‌ ವ್‌ ಪಾವಷಸಾವಇವಾಗಾನ 


ರಾಮಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌, ಟಿ: ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಥ್‌ ಪೈನ್‌ ಅಳವನಸಾವ ಕಾಮಗಾರ 


ಮಾಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಟೆ. ಕಾಲೋನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಹೈಮಾಸ್‌ ವೈಷ್ಠಾ ಆಳಷನಸುವನಾವಗಾನ 


ಅಕ್ಕಿಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್‌ ಪೈಡ್ಸ್‌ ಅಳವಣಸುವಾಮಗಾರ 


ನವೇಬಾವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಥ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶಿಗ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಟೆ. ಕಾಪೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್‌ ಲೈಪ್‌ ಅತವವಿಸುವಾಮಗಾರ 


ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮೆನಿಹೈಮಾಸ್ಕಾ ಲೈಣ್ಸ ಅಳವಡಿಸುವ ಸಾಮಗಾನ 


ಹೆಬ್ಬಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್‌ ವೈಡ್‌ ಅಳವಹಸುವಧಾವಾಗಾನ 


ಯಳವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಟೆ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಹೈಮಾಸ್ಕ್‌ ಪೈ ಅಳವಡಿಸುವ ತಾಮಗಾರ 


ಸೂರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಟಿ. ಕಾಲೋವನಿಯಲ್ಲಿ`ಮಿನಿಹೈಮಾಸ್ಕ ವೈಟ್‌ ಅಅವಡಸುವನಾಮಗಾರಿ 


ಸದರಿ ಖಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಯ 
ಹಂತಡಲ್ಲಿಬೆ 
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ತ್ತ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ಏವರ 
1 2 kc] 4 
15. ಧಾರವಾಡ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
16 | ಕಾಥ 6. ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ ಕಾಮಗಾರಗಳಗೆ ಯಾದಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ 
[3 
17 ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಐಸವರಾಜ್‌ ಹೊರಟ್ಣ. 
ಜಲ್ಲೆ: ಬಾಗಲಕೋಟಿ 
1 ಮುಧೋಳ ಭಂಟನೂರ & ಲೋಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ' ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ, 
2 ಮುಧೋಳ Rk ವಾರ್ಡ 'ನಂ.2೦ ಪಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ: 
3 ಜಮಖಂಡಿ ಜಕೆನೂರ ೩ ಕಿರಗುಪ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ; 
ನ್‌್‌ ಬೀಳನಿ ಅರಕೇರಿ, ಅರಕೇರಿ ೩ ಬಸವೆ ಹಂಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಯೆಣದೆ. 
5 ಮುಧೋಳ ಹಲಗಲ ೩. ಚಿತ್ರಖಾನುಕೋಟೆ: ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ: 
[2 ಜಮಖಂಡಿ ಬಂಡಿಗಣಿ & ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪದೆ. 
7 ಬಾದಾಮಿ ಖಾನಾಪುರ ಎಸ್‌.ಕೆ. ಮುರಡಿ, ನೀಲಗುಂದ. ಆಡಗಲ್‌, ಕಲ್ಬಲಗೇರಿ, ಮುತ್ತಲಗೇರಿ ೩ ಅಡಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ: 
[2 ಬೀಳಗಿ ಸೊಸ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ | ಯೆಣ್ಲದೆ. 
ಜಲ್ಲೆ: ರಾಯಚೂರು. 
1 ರಾಯಚೂರು ಹುಣಸಿಹಾಳಹುಡಾ 
ಪಾತ ಗಾಮಾತ ಸರುಗೆ ಸಾಗುತ್ತ 
8 'ಮಾಸವಿ ಅರೋಲ: 
4 ದೇವದುರ್ಗ ನಗರಗುಂಡ ಬೆಂಡರ್‌' ಆಹ್‌ನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
fe) ಸಿಂಧನೂರು ಬಾಗಲಾಪುರ 
5 ಸಿಂಧನನನು ಬಷಟ್ಯರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
೫ ಸರಢನೊಡು ಫ್ಯಗನೂರು  ಭಾರಿಯಟ್ಣರುತ್ತದೆ 
5 ಮಾನವಿ ತುಪ್ಪದೊರು 
9 ಅಂಗಸುಗೂರು ಬುದ್ದಿನ್ನಿ (ಐಸ್‌.) 
10 ಅಂಗಸುಗೂರು ಸಜ್ಞಲಗುಢಡ್ಡ ತಾಲಿತ್ರಿಕ ಅನುಖೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. 
1 ಅಂಗಸುಗೂರು ಹಂಚಿನಾಳ ಜಾರಿಯಣ್ಲರುತ್ತದೆ. 
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ಪಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ 'ವಿವರ 
io 
1 2 3 4 
38 ರಾಯಚೂರು ಸಗಮಕುಂಬಾ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕದೆ 
[ec] ಮಾನವಿ ಬೈಲ್‌ಮರ್ಜೇಡ್‌ ಪ್ರಾರರಭಸಬೇಕದೆ 
40 ರಾಯಚೂರು ಬಾಪೂರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
4 ದೇವದುರ್ಗ sdweta ಅನುಪ್ಲಾನ ಕುಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕರಾರು. ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾರಿಯಟ್ಣರುತ್ತದೆ 
42 ಸಿಂಧನೂರು ಮುದೆನೂಠ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಖೇಕಿದೆ 
43 ಆಂಗಸುಗೂರು ಕೋಮನೂರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಿದೆ 
[A 
ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌: 
4 ನಪಿ ಬೆಳ 
§ ನ ಕಾಣಿ ಆಹ್ಞಾಸಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ' ತಯಾರಿಸುವ ಕ್ರಮ 
ಪ್‌ ತ್ರಿ Kj 
45 ಸಿಂಭನೂರು ಲಕ್ಷೀಕ್ಯುಂಬ್‌ ಜಾರಿಯಭ್ಲರುತ್ತದೆ 
46 ದೇವದುರ್ಗ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಅಂದಾಜು. ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕ್ರಮ 
47 ಬೇವಯರ್ಗ ಪಶಾವಂತಗೇರಾ ಜಾರಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ 
48 ಅಂಗಸುಗೂರು ತೋರಲಬೆಂಚಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೀಕಿದೆ 
ಅಂಬಾಜು: ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕ್ರಮ 
49 ಅರಗಸುಗೊರು ಮಾಕಾಪುರ ಹಾರಿಯಲ್ಲದೆ 
5೦ ದೇವದುರ್ದೆ ಜಾನಮರಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಈ ಡೇವದಯಗ£ ಗೆಚ್ಜೆಭಾಪಿ ದೊಡ್ಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 
5೩ ದೇಪದುರ್ಗ ಸಣ್ಣಪಾಮರ್ತರಮೊಡ್ಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಠಡ ಹೇವಯೆರ್ಗ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ದೊಡ್ಡಿ (ಗೆಲಗೆ) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
೮4 ಡೇವದುರ್ಣೆ ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಠಠ ದೇವದುರ್ಗ ಕುರುಬರಯೊಡ್ಡಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
೮6. ದೇವದುರ್ಗ ನೀಲಗಲವರ ದೊಡ್ಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಈ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
| = ಇ p1 
84 ದೇವದುರ್ಗ ಚಡಕಲ್‌ಗುಡ್ಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
[5] ದೇವಹಯರ್ಗ ದಳಪಾಯರ ದೊಡ್ಡಿ(ಕೆ.೩ರಬಗೇರಾ) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಜೆ 
8ಠ ಡೌಷಡರ್ಗ ಭಾಮನಸಗುಂಡ ಮೊರ್ಣಗಗಾಂಡದೆ 
87 ರಾಯೆಚೊರು ಗಾರಲದಿಸ್ಸಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
[212] ರಾಯಖೂರು ಎಲ್‌.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಬೆ 
ಕಠ ರಾಯಚಾರು ಈ ಬಾಷೊರು ಪ್ರಗತಿಯಾಡ್‌ 
೨೦ ರಾಯಚೂರು ಉಂಡ್ರಾಳಯೊಡ್ಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
[7 ಹಷಷಾತ ಹಾರಾಡೂಡ್ಡಿ T ಪ್ರಗಾಯ್ಯೂಡೆ 
CET ಮಟಮಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಣದೆ 
93 ರಾಯಚೂರು ಇಡಪನೂರು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
$x ರಾಯಚಾಹ ಹುಣತಿಪಾಳಹುಡ ES ST 
) ರಾ ಜಾಗೀರವೆಂಕಃ $3 
96 ರಾಯಚೂರು ಹನುಮದೊಡ್ಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
೨7 ರಾಯಚೂರು 'ಇಬ್ರಾಹಿಂದೊಡ್ಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
೨8 ರಾಯಚೂರು ಜೆ/ಮಲ್ಲಾಪುರ ಪ್ರಗತಿಯೆಲ್ಲದೆ 
99 ರಾಯಚೂರು ಪೂರತಿಲ್ಲಿ . ಪ್ರಗತಿಯಣದೆ 
ಪತ್ರ ಪಗಷಾಹ ನಾನಾ 
1 ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2 ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 
3 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಉಜ್ಜನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 ಪಾಲನಹಳ್ಳ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5 ಕಾಮೇಸಹಳ್ಳ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
° ಡೌವನಷ್ಠಾ ಹ್ಗ ತತ್ರಮಂಗಲ ತಯದ 
7 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕಸಬ ಹೋಬಳಯ ಅಂಚರಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ಮೋಪರ ಹಳ್ಳಿ ಪೂರ್ಣಗೋೊಂಡಿಚಿ 
8 ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಚಾಯತಿಯ ಕೊತ್ತನಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ನರಹಿಂಹಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ; 
s ಅಗಳಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕಾಲೋನಿ 
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ಕೋಡಿಗೆಹಳ್ಳ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಓಬಳಾಪುರ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ 
ನೆಲಮಂಗಳ ವಿಧಾನಸಖಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳ ಉದ್ದಂಡಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಗಳು 
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ಮನೆಯವರೆಗೂ ಕಾಂಕ್ರಿೀಟ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ. ೮.೦೦ ರಿಂದ ೮.4೦5) 


pe ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ಪವರ 
1 2 3 4 
ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಕೂಕು.ಜನಗಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ. ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಕತ್ರೀನಾ ವೇಣು ನಿದ್ದಿ ಮನೆಯಿಂದ t 
4 ಸುಜಾತಾ ಸೋಮಾಖುರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಗಾರ ನಿಮಾಣ ಹಾಗೂ ಶುಡಿಯವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಟ್ಲರುತ್ತದೆ. 
ಹಳಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಟ್ಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯತ ತಛ್ಗಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಖಬೋರಪೆಲ್‌ 
4 ಕೊರೆಯುಸಿ ತುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕ್ಯಗೊಳ್ಳುವುದು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತಥಣ್ಲರುತ್ತದ. 
ಹಳಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಶ್ಣಣಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದಣ್ಣರುವ ಸಿದ್ಧಿ ಮನ್ಗತು ನಮವ ವಾಮನ 
& ್ತಿ 3 ಥಿ 
4 ಶಾಲೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ನಾಯ ಹಂತದಟ್ಣರುತ್ತದೆ 
ಹಳಿಯಾಳ ಕಿನ ತಣ್ಣಗೆ 'ಮ ಪಃ 'ತ್‌ ತಟ್ಟಿಗೆ! ದ ಪ್ಲಕಗಳಲ್ಲ ಎಲ್‌.ಇ.ಡಿ. ಪ 
5 ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಟ್ಟಗೇಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ತಟ್ಛಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಆಯ್ದ ಸ್ಥಳಿಗಳಲ್ಲ ಎಲ್‌.ಇ.ಡಿ. ದಾರಿ ದೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 
ಅಳವಡಿಸುವುದು ಣ್‌ ಸನ್‌ 
ಹಳಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಟ್ಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ತಣ್ಣಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪರ್ತುಲಗಳಲ್ಲ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
[) ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಕಾಮಗಾರಿ: ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಟ್ಲರುತ್ತಣೆ. 
ಹಆಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ರಫಿ ನಾರಾಯಣ ಗಾಡೇಕರ ಮನಸೆಯುಂದ ಸಾಹು ಮೊನಪ್ಪಾ ಸಿದ್ದಿ ಮನೆಯರೆಗೆ 
7 i P 
ಗಟಾರ ಮತ್ತು ಉಳದ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಯಗಾರಿ:ಹುಕ್ತಾಯ ಪರತದಬ್ಪರುತ್ತದೆ 
ಹಳಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತತ್ಯಣಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸೂರ: ಗ್ರಾಮ ಎಸ್‌.ಟ, ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
3 ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಮುಂದುವರೆಸುವುದು. ಕಾಮೆಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ: ಹೆಂತದಣ್ಲರುತ್ತದೆ 
9 ತಯಾ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 'ಹುಣ್ಣವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗೆಪ್ಲಾ ಸತ್ಯಪ್ಪಾ ಮುತ್ತವಾಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಟಣ್ಣರುತ್ತದೆ: 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರೆಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. KN 
© ಹಳಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫಾಗವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೆಫಾರಸಾಬಖ 'ಬಾಳೆಗುಂದಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಸೇನಣ್ಟ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಣ್ಣರುತ್ತದೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. ಷೆ 
ಹೆಳಯಾಳೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಗವತಿ ಗ್ರಾಮ: ಪಲಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಖಾಳೆಶೆಣ್ಟ ಮತ್ತು ಭಾಗವತಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
4 We ಈ ನ್‌ ರಿ ಮು: ಹಂತಡಟಣ್ಲರುತ್ತದೆ. 
ly ವರ್ಗ ಕಾಲೋನಿಗಳಟ್ಲ ಎಲ್‌.ಎ.ಡಿ. ಬಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಕಾಮುಣಾ ಕ್ತಾಯ ಹಂತದಣ್ಣರುತ್ತ 
8 ಹಯಾ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಗವತಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾವಲಸಾಬ ಗುಂಜಾಪತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಇಸ್ಕಾಣಲ್‌ ಮುಜಾವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಮಿನಿ ಮುರ edd 
ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ: ನಿರ್ಮಾಣ: ನ್‌ ಸ್ಯ 
ಸಿದ್ದಿ 
6 ಭನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯ ಹೋಂಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನೇತುರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ಲೇಶ್ವರ ಸಿದ್ದಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲರುತ್ತದೆ; 


ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 'ಡೊಂದ್ರಿ ಗ್ರಾಮ' ಪಂಚಾಯತ್‌ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯ' ಅದ್ರಣ್ಞ ಸುರೇಶ ಸಿದ್ದಿ ಮೇಲನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ 
'ಕಾಂಕ್ರೀಟಕರಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 
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Ke ತ್ರಾವಿಷ್ಞಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
1 2 kc] 4 
೪ ಅಹಿರಸಂಬೆ 
2) ಲಚ್ಯಾಣ 
3) ಭುಯ್ಯಾರೆ 
5 ಇಂಡಿ Bi ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
6) ರುಳಕಿ 
7) ಸಾತಲಗಾಂವ ಪಿ.ಐ 
ಜಲ್ಲೆ: ಕೊಡಗು 
1 ಸೋಮವಾರಪೇಟಿ ಸುಣ್ಣದ ಕೆರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 'ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟಣೇರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 
3 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಹಾರೆಹೊಸೂರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 | ಸಂಮುವಾರಪೇದೆ ಇಕ್ನಮ್ನೂರು ———ಾರಾಂಡಿಡ | 
5 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 'ದೊಡ್ಡಬ್ಲೂರು. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
6 | ಸೋಪುಖಾರಖೇಟೆ ಭರಡಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ I —ನಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. | 
7 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಪಾಲ್ಗ್ಲೂರು ತ್ಯಾಗತ್ತೂರು ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
8 ಸೋಮವಾರಪೇಟಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಡಿ: ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಪಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
[] ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಜಸ್ನೇನಹಳ್ಳ. ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದಡೆ, 
10. ಸೋಮಪಾರಪೇಟಿ ಕಟ್ಟೆಪುರ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
1 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಖೆಂಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಪ:ಪಂ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
12 ಸೋಮವಾರಪೇಟಿ ಯಲಕಸೂರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
13. ನೋಮವಾರಪೇಟಿ ಆಡಿನಾಡೂರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತಡೆ, 
14 ಸೋಪವಾರಖೇಟೆ ಹುದುಗೂರು. ಗಂಪದ ಹಾಡಿ ಹ.ಪ೦ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
15 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಹುಣಸೆಪಾರೆ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
15 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಗೋಣಿಮರೂರು ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿ: ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
17: ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಸೆಂಗೆಯ್ಯನಪುರ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
18 ಸೋಮಪಾರಪೇಟೆ ದೊಡ್ಡಬೆಟಗೇರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತಡೆ. 
12 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ವಳಗುಂದ ಪೆ.ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
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ಸ್ಯ 4 ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿಷರ 
1 2 kc] 4 
47 ಮಡಿಕೇರಿ 'ಮೇಕೆಕೊಪ್ಪಲು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
48 ಮಡಿಕೇರಿ 'ಬದ್ಧಂಡತಟ್ಟು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
49 ಮಡಿಕೇರಿ ಹ"ರಪನಾಡು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ: ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
5೦ ಮಡಿಕೇರಿ ಹೌರಪನಾಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟ 'ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
ಈ ಷುಣಿತಾರಿ ಕಚ್ಸಮಾಡು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗೆಡ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರಗೌಯ್ಯಾದೆ: 
ರಂ ಮಡಿಕೇರಿ 2ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಪಣತಿಯಲ್ಲದೆ. 
[oie] ಮಡಿಕೇರಿ 2ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರಗತಿಯಟ್ಲದೆ. 
54 ಮಡಿಕೇರಿ ವರಡ ಕಾಲೋನಿ ಗಾಆಜೀಡು ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ. 
55 | ಮಡಿಕೇರಿ ಪಾಟೆಕಾಡು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
೮6 ಮಡಿಕೇರಿ ಪಂಡಕಳ ಬೆಣ್ಣತ್ತೂರು ಪ್ರಗತಿಯಳ್ಲದೆ. 
57 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ದೊಡ್ಡರೇಷ್ಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
KN ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಅವರೆಗುಂದೆ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಣದೆ. 
೮9 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬೊಮ್ಮಾಡು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
60 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಚಂದನಕೆರೆ ಪ್ರಗತಿಯಳ್ಲದೆ. 
51 ವಿರಾಜಖೇಟಿ ಕೆಸುವಿನಕೆರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[3 ವಿರಾಭಮೇಟಿ ಡಯ್ಯುದಹಡ್ಗು ಹಾಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
63. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಅಂಚೆತಿಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿ. ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ: 
64 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಆಸ್ಹಾನ ಹಾಡಿ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
6೮ರ. ವಿರಾಬಪೇಟೆ ಕೆದಮಳ್ಳೂರು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
66 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ನಲ್ಲೂರು. ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
67 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಿತಿಮತಿ: ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾರೆಕಂಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪದೆ. 
68 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆ" ಬೊಗ್ಗನಹಡ್ಗು ಪ್ರಗತಿಯಲಣ್ಲದೆ. 
69. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮರಪಾಲ: ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಂಬುಕಾಡು ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ. ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಣದೆ. 
70 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಚೀಣಿಹಡ್ಡು: ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಡೆ. 
71 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ದೌೊಡ್ಡರೇಷ್ವೆ ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಆಕ್ಕರೇಷ್ಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ: 
72 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪೂಕಂಡಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
78 ನರಾಜಷಾವ ಕೋದಮೂಲೆ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ತ್ರ. 
ಸ ತಾಲ್ಲೂಕು y ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ. ಹೆಂತಗಳ ವಿವರ 
1 2 [ 4 
14. ಶೃಂಗೇರಿ ನೆಮ್ಕಾರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರೌಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
15 ಶೃಂಗೇರಿ ಎಸ್‌.ಕೆ. ಬಾರ್ಡ್‌ರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಲೌಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
16 ಕೊಪ್ಪ ಅತ್ತಿಕುಡಿಗೆ (ಗುಡ್ಡೆ ತೋಟ) ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಡೆ 
ಜಲ್ಲೆ:ತುಮಕೂರು 
y ತುಮಕೂರು pe ಹೊ ಪುರ ಸಿ.ಸಿ ಹ 
ಗ್ರಾಮಂತರ 'ಳ್ಞಾವಿ ಹೋಬಳಿ, ಬಳ್ಳಾ: ಗ್ರಾಮದಟ್ಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ೩ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ. 
ತುಮಕೂರು 
2 ಗ್ರಾಮಾಂತರ ನರುಗನಹಳ್ಳ್ಟ ಗ್ರಾಮದಟಣ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ೬ ಚರಂಡಿ. ಸಂಪರ್ಕರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಕನಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಬಳ್ಳಾಪುರ ಎಸ್‌.ಟ. ಜನಾಂಗದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಿಂಹನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ:ರಸ್ತೆ | 
a Fi ಥ್ರ ೨, 
ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಣ್ಣಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಣದೆ. 
ye ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಹೋಬ ಸೋರೆಕುಂಟಿ ಧರ್ಮಯ್ಯನವರ' ಮನೆಯಿಂದ ಡೊಡ್ಡೋಬಳಯ್ಯನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
| SS SSS SN 
ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು. ತಾಲ್ಲೂಕು. ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಹೋಬಳ ಕಲ್ಲಬ್‌ಕುಂಟೆ ಪುಚ್ಟಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಟ ಜನಾಂಗದ ಗೆಂಗಯ್ಯೆನವರ y 
5 | ಹೋಕನಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಣಾರಿ:ಪೃಗತಿಯನದ; 
pe ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂಳೂರು ಹೋಲಳ ಚಕ್ಗಸಾರಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿಯಣ್ಣ ಲೇಟ್‌ ಗೆಂಗನಾಯಕನ, 
i ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ:ರಸ್ತೆ' ನಿರ್ಮಾಣ 
ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಸಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿ. ರಂಗಯ್ಯನ” ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಗಂಗೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ಷೆಯವರೆಗೆ N 
ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
2 ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬೂರು ಹೋಲಳ, ತುಮಕೂರು ಕುಣಿಗಲ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರೇವಯ್ಯಸ' ಮನೆಯವರೆಗೆ) ನಾಯಕ”ರ 7 
ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಲೋಸಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ತುಮಕೂರು. ಸಿಪಿ 
9 ಟೋಕನೆಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಾ ಹೋಬಳ ಕಲ್ಪಬ್‌ಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಅ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಈ 
ತುಮಕೂರು 
10 ತುಮಕೊರು ಗ್ರಾಮಾಲಿತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಕ್ಕಕೊರಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಹೈಮಾಸ್‌ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರೌಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 3 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಕ್ಕ ಇ 
kl ತುಮಶೂರು ತುಮಕೊರು' ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೇತ್ರದ ಹುಲ್ಪೇನಹಳ್ಳ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ' ಹೈಮಾಸ್‌ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು: ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರುಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
ಬೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನ ಬ ki kX 
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‘pico Te Qeugsce (pPmenaa 2% ಯಂತು ಕೀಲ) ಕಾಲ ಅಣ ಕ ಔಂಭಂಗಧಂ ಉತ್ರ ಗಂದ ಭಟಣಂಣ ತ 
‘phcrowHf gouges (emoean 2% wef gu) ೫0೦ ಅಣ ತ ಹಳರಿಭಾಂಂ pe £YooHew 
(ST 
‘pico gouges 2೮೧ ಗಾಲ ಎಲ ಎಂಗ ಔರಂದಧ ಸಂಬಂ ಔಲಧ ೧ರಾಲಧು ವಡಂ೧ತ pa) [ 
- QU 
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ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ' ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
1 2 8 4 
a4 ಪಾವಗಡ ಬ್ಯಾಡನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರೌಗತಿಯಟಿದೆ: 
35 ಪಾವಗಡ ಕೆ.ಟ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜೇದಿ ದೀಪ ಅಳಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಗತಿಯಳ್ಲದೆ. 
[ee ಕೊರಟಗೆರೆ ಬತ್ನಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಎಲ್‌.ಇ.ಡಿ ಜೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜುಪಣ್ಣ ಸಣ್ಣಸಬೇಕಿದೆ. 
37 ಕೊರಟಗೆರೆ ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಎಲ್‌.ಇ.ಡಿ ಜದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟ ಸಲ್ಲಸಬೇಕದೆ. 
38 ಕೊರಟಗೆರೆ ಚಿನಗ'ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಎಲ್‌.ಇ.ಡಿ ಜೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟ ಸ್ಲಸಬೇಕಿದೆ. 
39 ಕೊರಟಗೆರೆ ಬಜ್ಞನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿರನ್ತೆ' ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಲುಗೆತಿಯಲ್ಲದೆ. 
40 ಕೊರಟಗೆರೆ ದಿಣ್ಣೆಪಾಳ್ಯ: (ಕಾಡುದಾಸಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ'ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ: ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲಣ್ಲದೆ. 
41 ಕೊರಟಗೆರೆ ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ 'ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲಣ್ಲದೆ. 
42 ಕೊರಟಗೆರೆ ಹೋಲೆನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ 'ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗೆಶಿಯಲ್ಲದೆ. 
48 ಶೂರಟಗೆರೆ ದೊಡ್ಡಸಾಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಣ್ಲ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
py ಕೊರಟಗೆರೆ ಎಪೆರಾಂಷುರ ರೇಣುಕನಗರ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್‌.ಇ.ಡಿ ದೀವ ಅಳವಡಿಕೆ y /ಂದಾಕುಪಣ್ಣ ಸಣ್ಣನಖೇಿಡೆ. | 
NT ಕಂಬದಹಳ್ಳ(ಅಗ್ರಹಾರ) ಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಸಬೇಕಿದೆ. 
ಕೊರಟಗೆರೆ: 
45 (ತುಮಕೂರು ಹೊಳವನಹಳ್ಳ ಹೋಬಳ 'ಕ್ಯಾಮೇನಹಳ್ಳ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಲೋನಿ ಬಳಿ ಹೈಮಾಸ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪ ಅಳಪಡಿಕೆ' ಅಂದಾಜುಪಣ್ಣ ಸಲ್ಲಸಬೇಕಿದೆ. 
ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) 
ಕೊರಟಗೆರೆ 
47 (ತುಮಕೂರು ಸಿ.ಐನ್‌' ದರ್ಗ ಹೋಬಳ ಮಲ್ಲೇಕಾವು ಕಾಲೋನಿ ಬಳ ಹೈಮಾಸ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟ ಸಣ್ಲಸಬೇಕಿದೆ. 
ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) 
ಕೊರಟಗೆರೆ 
pe (ತುಮಕೂರು ಪಿ.ಎನ್‌ ಯರ್ಗ'ಹೋಬಳ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಪಲಮ್ಯ ನಗರದ ಎಸ್‌.ಅ ಕಾಲೋನಿಯಟಣ್ಣ ಹೈಮಾಸ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪ ಅಂಯಾಮುಪಟ್ಟಿ ನಟ್ಟಿಸಬೇಕಿದೆ, 
ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) » ಕನಡ | 
49 ತಿಚೆಟೂರು ಬಳುವನೇರಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಲುತಿ ಖೊಮ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ: ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು" ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರುಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
5೦ ತಿಪಟೂರು ಬಳುವನೇರಲು ಗ್ರಾಮ ಪ೦ಜಾಯಿತಿ ಜ.ಹೆಚ್‌ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಪ ಸಿ.ಸಿ: ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಣಡೆ; 
ತಿಪಟೂರು | 
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14. ಸಾಗರವಳ್ಯ ಪ್ರಗತಿ 

15 ಹಾನಗಲ್‌ ವಳೆಗೇರಿ ಪ್ರಗತಿ 

16 ಗೋಟಗೋಡಿ ಪ್ರಗತಿ 
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ಶಿಗ್ನಾಂವ್‌ ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ಪ್ರಗತಿ 
18 ಜೇಕನಕಣ್ಟ ಪ್ರಗತಿ 
ಜಲ್ಲೆ: ಚಿತ್ರಮರ್ಗ 
1 ಅಶೋಕ ಸಿದ್ಧಪುರದ ಮಾರುತಿನಗರದ ಎಸ್‌.ಆ.ಕಾಬೋಸಿಯಳಣ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2 ರಾಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ:ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಸಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
a ಚಿಕ್ಕೇರೆಪಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ'ಕಾಲೋನಿಯ ಮಂಜಮ್ಮನ ಮನೆಯುಂದ ಬಸಕ್ಸನ ಮನೆಯವರೆಗಿನ' ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ ಟಿ; ನಿ: ನ ಗಿ; ಸಿ. 
pl ಕ್ಸೇರೆಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಅ:ಕಾಲೋನಿಯ ನರಸಮ್ಮನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಕಾರ್ಜುನ ಮನೆಯವರೆಗಿನ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚಿ ಪ ೬3. ಕಃ ನೆ ಸವಃ ಮನೆಯವಃ KX 
§ ಕ್ಲೇರೆಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋಸಿಯ ದಾಸರ ವೆಂಕಟೇಶರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜು 'ಯವರೆಗಿನ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
6 ಉಚ್ಛಂಗಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋಸನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೆಳಗಳ ಹಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕಂಪಾಆ' ಹಬಯ್ಯನವರ ಮನೆಯವರೆಗಿನ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ 
ಟ್ರಿ ರ್ರ ಥಃ ಸ್ತ 
4 ಮೊಳಕಾಲ್ದೂರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಮೂರ್ಣಗೆಕೂಡಿದೆ. 
8 ಮುತ್ತಿಗಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಓಬಯ್ಯನಹಟ್ಟಿಯ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ 
=) ಹೊಸಹಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ:ಕಾಲೋನಿಯಟ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂಣ£ಗೊಂಡಿದೆ 
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45 ಪಾಮೇನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಯ್ಯುತ್‌ ಖುನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ಬೀದಿ ದೀಪ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
46 ಚಿಟೆಕೆರೆ ಸುಲ್ತಾನಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಅ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮಿನಿ, ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌' ಬದಿ ದೀಪ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
47 k ಸಾಹವನಾರು ಸೊ ಕಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಎಸಾಲೋನಿಯೆಲ್ಲ ನದ್ಯುತ್‌ ಮುನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ಚೀದಿ' ದೀಪ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
48 ಬಂಗಾರಕ್ಕನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ಜೀದಿ ದೀಪ ಪೂಣ£ಗೊಂಡಿದೆ 
49 ದೊಡ್ಡಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್‌ ಬೀದಿ ದೀಪ T ಪೂರ್ಣಗೆಂಡಿದೆ 
5೦. ನಗರಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರಆ. ಮರದೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
51 ನಗರನಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದ ಅರಳ ಮರಔಂದ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ. ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲಡೆ 
[1 ಗುಂಜಗೆಸೂರು ಗ್ರಾಮುದೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಮೇಪ್ತು ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ. ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ 
ರಡಿ ಗುಂಜಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಮೇಷ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ಐನಹಳ್ಳ ರಾಜಣ್ಣನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ. ಪ್ರಗತಿಯಟ್ಲದೆ 
54 ಗುಂಜಗನೊರು ಗ್ರಾಮದ ಐನಹಳ್ಳ ರಾಜಣ್ಣನ ಮನೆಯುಂದ ಈಠಶ್ಸರಯ್ಯ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
'ಠಠ ಹೊಳಲ್ವಿರೆ ಗುಂಜಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಶ್ಪರೆಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಅ.ಶೇಖರಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
56 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ॥ ಇಸ್ಲಾಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಜಗಧೀಶ್‌ ಮನೆಯುಂದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರೆಗಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ 
57 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ॥ ಇಸ್ಲಾಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೀಶ್‌ ಮನೆಯುಂದ ಕೊಳಾಳಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
— 
೨8 'ಫೋಮಾರನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಣ್ಣನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ 
59 ಫಾಷಾರನಷ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕಿವಮ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ರಗತಯಣಡೆ 
60 ಗೊಳಹಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕರ ಕರಿಯಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ವಸಂತಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
61 n ಗೊಳಹಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪನ ಮನೆಯುರಡ ಶಿವಣ್ಣನ ಮನೆವರೆಗೆ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಹಾಗೂ ಸಿಷ್ಪನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
62 ಗೂಹಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರ್‌ ಭದ್ರಪ್ನನ ಮನೆಯಿಂದ ಪೂಜಾರ್‌ ಸುರೇಶ್‌ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಢಿದೆ 
63 ಗೂಳಹಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕರ ತಿಮ್ಯಜ್ಞಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅರಳಮರದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ & ಡೆಕ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
64 ಹೂಸು ಡಿ..ಪೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯನಾಯಕನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗನಾಯಕನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸ:ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
6ರ ಗೂಅಹಟ್ಣ - ದುಣ್ಗಾವರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಗೋಣಿ ಮರದದಿಂದ ಮುಗ ಕಲ್ಲೆ: ತಿಮ್ಮಷ್ಟಸ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
66 ದೊಡ್ಡಥಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸುನಂದಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗವೇದಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ. ನಿರ್ಮಾಣ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
67 ರಂಗಪ್ಪನಹಳ್ಳ ಗೇಟ್‌ ಹತ್ತಿರ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ತಸುವುದು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
68 ರಂಗವ್ವಸಹಳ್ಳ ಗೇಟ್‌ ಹತ್ತಿರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಸುವುದು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
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ಶ್ರ. 
pr f ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
1 2 Fe . 4 
ಜ್‌ y ಚೌತದರೆ ಗೌಡರ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗಾರಹೆಳ್ಳಿಯಂದ 'ಚೌಳಗೆರೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ" (ದಡ್ಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ) ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಸನತನಸವಕೆ 
ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಈ ಸ್ಸ 
೨8 ಕಾರ್ತಿಕೇಯನಹಟ್ಣ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಟ್ಲ ಪಿ.ಸಿ.ರಸ್ನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
RE ಜಿ.ಆರ್‌. ಹಳ್ಳ ಪಂಚಾಯುತಿ ಅ.ಆರ್‌. ಹೆಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಕಲ ಓಬಯ್ಯ: ನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಧ್ದೆಹಟ್ಟ ಪೆಂಕಟೇಶಪ್ಪಸವರ sid 
ಪುನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಘಃ Li 
16೦ ಚತ್ರೆದುರ್ಗ ಬಚ್ಚಬೋರನಹಳ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಐಡೋಬಯ್ಯನವರ ಮನೆಯುಂದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ:ಬೋರಮ್ಮನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ವಸ್‌.ಟ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಕಾಲೋಸನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ kg 
ee ಜಾ pe 
pa ಕೋಗುಂಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಂಖತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ. ಎಮ್ಮನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಡ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಗೋ. 
——— 
ಥೆ! ದ ಗಿ ಸಿ 
pe ಹಿರೇಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಡ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ರಪರ ಮನೆಯಂದ ಆನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲರುವ ಜ್ಞಾನೇಶ್ನರ್‌ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗಶಿಯಲ್ಲದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
kL | ಮ 
108 ಗಿರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜುರವರ ಮನೆಯುಂದ ಪಾಲಕ್ಕರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
| SR | [ 
104 ಚಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಅ.ಕಾಲೋಸನಿಯ ಕಮ್ಮಾರರ ಮನೆಯುಂದ ಪಾಲಕ್ಕರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಸಃ WW 
ರರ ಫಾಲನಾಯಕನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 'ಹಾಲನಾಯಕನಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಳಗೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲಡೆ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹ 
106 ಚಳಳೆರೆ ದೊಡ್ಡ ಉಳ್ಳಾರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ವಸಾಪೋನಿಯಲ್ಲ ನಿ.ಸಿ.ರಣ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
% 
107 ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ 'ಎಸ್‌.ಅ.ಕಾಲೋಸಿಯ ಕಂಬಾರ್‌ ಶೇಬರಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾತನಹಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 4 
108 ದೊಡ್ಡ ಉಳ್ಳಾರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್‌ನಿಂದ ಪಾಲಯ್ಯರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಕಿ:ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಡೆ 
109 ಶಾಅವೇಹಳ್ಳ ಗೌಡರಹೆಟ್ಟ ಸಮಾದಾಯ ಫವನದಿಂದ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಶಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪುಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
10 ಜನ್ಸ ಉಳ್ಜಾತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ: ಗೌರಮ್ಯನ ಮನಸೆಯುಂಡ ದೊಡ್ಡ ಬೋರಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ:ಸಿ.ರನ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
wm ಚಿತ್ರನಾಯಕನಹಳ್ಳ: ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುತ್ತಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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27 ಕಪಟ್ರಾಳ್‌ ಕಾಮೆಗಾರಿ' ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿದೆ. 
28 ಸಂಡೂರು ಯಶವಂತನಗರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 
29 ಔ:ಅಂತಾಪುರ ಕಷ್‌ ಸಾರ್ಟೇಕನ್‌'ಫ್ರೆಗತಿಯೆಲ್ಲದೆ, 
ಣ್ರ 9: 
ತಂ $ೆ:ರಾಂಪುರ. ಚರಂದಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ- 
G1 'ದೆರೂರು ಫಾಮುಗಾಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಹೆರತದೆಟ್ರದೆ. 
ಡವ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಹಾವಿನಾಳ್‌ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 
38 ಕರೂರು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, 
[ot ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಕೆರೂರು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 
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ನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ಪಿವರ 
1 2 kc] 4 
54 ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ನಾರಿ ನಗರ 6ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ಇಂದಿರಾನಗರ 
[oS ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ. 16ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ಇಂದಿರಾನಗರ 
56 ಕಂಣ್ಲಿ 'ಡೇವಸಮುದ್ರ, ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲೂಕು | 
[er ಶಂಫ್ರಿ 'ಸಸಾಷುರ ಗ್ರಾಮ, ಕಂಫ್ಲಿ' ತಾಲೂಕು 
ಅಡಳತಾತ್ಛಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ನಷ ಸಂ ಡಾವನಮುತ್ರ ಕಾಫಿ ತಾಲೂಕು ಇ 
ರಂ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಹೊಸಪೇಟಿ ನಗರ,. 36ನೇ ಮಾರ್ಡ 
60 ಹೊಸಪೇಟೆ ಹೊಸಪೇಟಿ ನಗರ, ತರನೇ ಬಾರ್ಡ 
61 ಹೊಸಖೇಟೆ ಹೊಸಪೇಟಿ ಸಗರ 
ಜಲ್ಲೆ: ಕಲಬುರಗಿ 
LS ee 
ಅಫಜಲಪೂರ 
1 (ಕಲಖುರಗಿ ಹಸಸಾಪೂರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ತಾಲ್ಲೂಕು) | A ese 
2 ಚಿಂಚೋಳ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಣ. ಬರಖೇಕು 'ಮಾನ್ಯ ಸ Said ಪಟ್ಟ 
i ETA 
3 ಚತ್ತಾಯೊರೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆ ಪಣ್ಣ ಬರಬೇಕು i Wa ಸಣ್ಣ 
4 ಬೆಳಮಗಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು 
| ಢಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಹಾಬಾದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು 
[-] ಕಲ್ಲಕುಟಗಾ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು 
7 r 'ಕಾಳಮಂದರಗಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು 
8 ಅಶ್ರಯಕಾಲೋನಿ ವಾರ್ಡ ನೆಂ:೦೮ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು 
9 ಸಂಜಯಗಾಂಧಿ ನಗರ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು 
10 ಸಂಜಯಗಾಂಧಿ -ನಗರ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು. 


ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ 


ಪಾರ್ಡ ನಂ: ೦6 


ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು 


ವಾರ್ಡ ನೆಂ: ೦೮ 


ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು 


ವಾರ್ಡ ಸೆಂ: ೦೮ 


ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು 


ವಾರ್ಡ ನಂ: ೦೮6 


ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು , 
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I) ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
1 ವಿ 3 4 
40. ಚಿತ್ತಾಪುರ ದಿಗ್ಗಾಂವ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು 
41 ಚಿತ್ತಾಪುರ ವಚ್ಚಾ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕು 
4ಡಿ ಜೇವರ್ಗಿ ಯಡ್ರಾಮಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕು 
೩3 ಅಫಲಖೂರ: ' ಮಣ್ಣೂರ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕು 
44 ಅಫಜಲಪೂರ ಮಾಶಾಳ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
4 ನಸೀರಪಾಡಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕು 
4 ಅಳಂದ ಇನಗಾ ಈ ಇನಾಮು ಪೊ ಎರನಾಮು 
ಖುಂಡಾಳ ಪ್ರಾರೆಂಭಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
48 ಚಿಂಜೋಳ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಣ್ಣ ಬರಬೇಕು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಈಾಮಗಾರಿಣಳ ಪಟ್ಟ 
ಬರಬೇಕು 
49 ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟ ಖರಬೇಕು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಣ್ಣ 
೫ ಬರಬೇಕು 
LU ಮಾ 
5೦ | ಕಲಖುರಗಿ ಗ್ರಾಖೀಣ ಬೆಳಮಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಣ ಬರೆಬೇಕು 
i el] 
sr ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ ಬರಬೇಕು, 
ಠಂ ಶರಣಪಿರಸಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಣ ಬರಬೇಕು 
ಠಡ ಪಶರಣಸಿರಸಗಿ | ಅಂದಾಜು: ಪಳ್ಚಿ ಬರಬೇಕು 
ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ki 
ರ4 [2 ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಅಂದಾಜು ಪಣ್ಣ. ಬರಬೇಕು 
[) ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಣ ಬರಬೇಕು. 
[eo ತವಖುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ; ೮೮ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ ಬರಬೇಕು 
ಗಳ ಪಃ 
57 ಜೇವರ್ಗಿ ಹಾಸ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪಟ್ಣ ಬರಬೇಕು ಮಾನ್ಯ ತಾಸತರರದ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಣ 
ಬರಬೇಕು 
ರಣ ಜಾಕನಪಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಪಣ್ಣ ಬರಬೇಕು. 
ಸೇಡರ 
59 ಹೆಂಗನಳ್ಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ ಬರಬೇಕು 
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ತ್ರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
7 2 3 4 
87 ಜಿತ್ಲಾಪೊದ ಸಾಲಹೆಳ್ಳೆ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು 
88 ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಸೂಗುರ (ಕೆ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು 
89 ಚಿತ್ತಾಹಯೂರ ಸೂಗುರ (ತೆ) ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು. 
೨೦ ಚಿತ್ತಾಪೂರ " ಅಶೋಕ ನಗರ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು 
91 ಟಿತಕ್ಷಪೂರ ಮುಚಖೇಡ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ :ಬರಬೇಕು 
೨೩ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರೇವಗ್ಗಿ ಅಂಡಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು 
93 ಚಿತ್ತಾಪೂರ: ಮಂಗಲಗಿ “ಅಂದಾಜು 'ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು 
4] ತ್ತಾಹೂರ 'ಘಾಡಡೂರ ಇನಿದಾಖು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು 
7 UL ಚಿತ್ಲಾಪೂರ ಮಲಕೂಡ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು 
96 ಚಿತ್ಲಾಪೂರ ಇಟಗಾ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು: 
97 ಚಿತ್ಲಾಪೂರ ಭೆಂಕೂರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
ss ಚತ್ಲಾಪೂರ ನಗ್ಗಾಂವ ಸಬೇಕು 
3T ಚಿತ್ಸಾಪೂರ ದಿಗ್ಗಾಂವ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು 
100 ಚಿತ್ತಾಪೂರ ದಿಗ್ಗಾಂಪ ಅಂಬಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ: ಬರಬೇಕು 
10f ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಡಂಡಗುಂಡ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು 
102 TT ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಸೂಲಹಳ್ಳಿ ಅಂದಾಜು 'ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು 
108 ಚಿತ್ಲಾಪೂರ ಸೂಲಹಳ್ಳಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು 
104 ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಹೊಲ್ಗಣ್ಣರ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು 
105 ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಕಡೆ'ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
106 ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಕಡೆ'ಹೆಳ್ಟ 
107 ಚಪ್ತಾಪೂಠ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು 
108 ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮರತೂರ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕು 
109 ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮರತೂರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
10 ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಹೆರೂರ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಖೇಕು 
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ಹ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ 'ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
1 2 a 4 
139 ಆಳಂದ ಪ್ಲಿಸೆ.ಸಲಗರ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
140 ಚಳಂದ ಇನಹಣಗಾ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
144 ಆಳಂದ ಬುಂಡಾಳೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
142 ಆಳಂದ ಅಣೂರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕು 
143 ಆಳಂದ ಶಕಾಪೂರ ಪಾರ್ದಿ ತಾಂಡಾ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
144 ಆಳಂದ ಸಸೀರವಾಡಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Ri ಆಳಂದ ನರೋಣಾ ಭೌತಿಕವಾಗಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ ಆಳಂದ ನರೋಣಾ ಅಂಬಾಜು ಪಟ್ಣ ಬರಬೇಕು 
ಇ ಆಂ | ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಫಾಕವಾನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
48 ಆಳಂದ ಸ ದರ್ಗಾಪಿರೂರ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
149 ಆಳಂದ ರಾಜಪಾಳ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಶೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
150 ಆಳಂದ ದುಕ (ಕೆ) ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
151 KE ಆಕರ ಬಸೆವಂತವಾಡಿ ಫೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
152 ಆಳಂದ , ಬಸವಂತವಾಡಿ ಅಂದಾಜು 'ಪಣ್ಣ ಬರಬೇಕು 
153 ಚಿಲಜೋಳ ಕಲದೊಡ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
154 ಚಿಲಚೋಳ T ರೂಪ್ಲಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಕಾಮಗಾರಿ 'ಪ್ರಗತಿಯಟ್ಣದೆ 
155 ಇಂಚಲ ಯಂಪಳ್ಳಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
156 ಚಂಯೋಳ ತಾಹಾಲಾಪೊರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
167 ಚಂಜೋಳ ಅಣಬಾರ ಕಾಮಗಾರಿ.-ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇನು 
158 ಚಿಂಚೋಳ ಪಪ್ತಹೊರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
15೮ ಚಲಚೋಳಿ ನಿಡಗುಂದಾ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
160 ಜಿಂಜೋಳ ನಿಡಗುಂದಾ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
161 ಚಿಲಚೋಳ ಕೋಡ್ಲಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
162 ಜಂಚೋಳ ಶೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
16a ಚಿಂಚೋಳ ತುಮಕುಂಟಾ 'ಅ.ಮಂಜೂರಾತಿ' ನೀಡಬೇಕಿದೆ 
164. 'ಟಿದಿಚೋಳ ತಿರುಮಲಾಪೂರ ಆ.ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. 
165 ಚಿಂಜೋಳ ಸಾಲೇಜೀರಸಳ್ಳ 'ಆ.ಮಂಜೂರಾತಿ' ನೀಡಬೇಕಿಡೆ 
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ತ ತಾಲಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವಠ 
| 5 [ pt 
103 ಕಲಬುರಗಿ ಕೋಟನೂರ (ಡಿ) ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರೆಂಜಸಖೇಕು 
194 ಕಲಬುರಗಿ ಗರೂರೆ (ಚ) . ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕು 
195 ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಳಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
106 ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಪೂರ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
197 ಕಲಬುರಗಿ ಜಾಪೂರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
198 ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಳಾ ಧಾಷಾಗಾಕ ಪ್ರಾರಂಭಸಖೇಕು 
199 ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಳಮಂದರಗಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಖೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2೦೦ ಕಲಬುರಗಿ ಸೊಂತ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2೦1 ಕಲಬುರಗಿ ಸಾವಳಗಿ (ಬ) ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2೦2 ಕಲಬುರಗಿ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ . 
2೦8 ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾಗಾಂವ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಖೂಣ£ಗೊಂಡಿದೆ 
2೦4 ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಕುಟಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಣ ಬರಬೇಕು 
SS 
205 ಕಲಬುರಗಿ ದಸ್ತಾಪೂರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
2೦6 ಕಲಬುರಗಿ ಓಕಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಖೇಕು 
[7207 ಕೆಬಖುರಗಿ 'ಹಸೆನಾಪೊರೆ CE ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯದೆ 
2೦8. ಕಲಬುರಗಿ ಕವಲಗಾ (ಜಿ) 'ಅ.ಮಂಹಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ 
20೪9 ಜೇಪರ್ಗಿ ನರಿಬೋಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಳ್ಲದೆ 
210 ಹೇವಗಿ ನರಿಬೋಳ ಕಾಮಗಾರಿ" ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
2" ಜೇವರ್ಗಿ ಯಾಳವಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
212 ಜೇವರ್ಗಿ ಕೊಡಜಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕು 
213 ಜೇವರ್ಗಿ ಚಿಗರಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
214 'ಹೇವರ್ಗಿ ಕಡಕೋಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಳ್ಲದೆ 
216, ಜೇವರ್ಗಿ ಮಾಗಣಗೇರಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಲಿಭಿಸಬೇಕು. 
216 ಜೇವರ್ಗಿ ಹರನಾಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
217 ಜೇವರ್ಗಿ ಕಡಕೋಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಖೇಕು 
218 ಜೇವರ್ಗಿ ಶಿವಪೂರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕು 
219 ಜೇವರ್ಗಿ: "ಇಹೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕು | 


— alo [eT ಕರ 
ceapor Be cook ೧ಬ [ope] ೪ರ 
CeaRnhiogE. gauges (ಈ) ಆಂಗ ಐಂ ಡಕ 
ceaputopEs gees ಸಿವರಂಂಗಾಲರು ೦ಭಿp [ 
appbonb Qeuges ಭಿ ೧೮೦ [oS ೦೪೮, 
Ceappopke geucmea ನಿೀಲಂಣ ೦ಭಾಥ [3 
ceapptopbte Ques ನಂಜ 
caappiopke geumea ನೀಣಕೆಂ 
CeamkonEte gegen ಐ 
ceapmdopEes gouges [ 
[Ne Bepacs 
Rappbops geome *ppoe 
HUN 30072 YenRgers noe 
L phopoeuR gerigoa ' pneu 
ceoppeonEe geures c (@) 8poc 
piitoeHB gauges ಹಲಾ 
YN Sue Lec Apo 
apponke geumes ಅಣರಾಣ 
cRaemhopnkn geen Lape 
<eapudopEis gegen y [i 
ceaponcopnEs gouges MR ೧emenee 
ಂಧಬಔಂ೧ದು ewe oFmenc 
Ceapmeonks gees -(8) uppop 
ceagntopEie gues ಬಾಊಧಧಂಂ 
Ceaptopk geumes pe 
§ ¥ °B " ಪ [} 
f ಘ FF 
8S AHmo Qeugsee [28 RSRe ps 


ಶ್ರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ. ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
ದಾನ್‌ 2 8 pi 
ಜಿಲ್ಲೆ: ಬೀದರ್‌ 
1 ಬಾದಲಗಾಂಪವ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ 
ಇ ಸಂತಪೊರೆ ಪ್ರಗತಯೇವೆ 
8 ನಾಗೂರ(ಎನ್‌) ಪ್ರಗತಿಯಛ್ಲಪೆ 
4 ಅಂಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಪೆ 
[7 ai ಮಣಿಗೆಂಪೊರ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲಪೆ 
[2] ಹಸ್ಟಿಕೇರಾ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲವೆ 
3 pe ಫಾ) ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲಪೆ 
8 ವಛ್ಲೆಪೂರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲವೆ 
9 ಔರಾದ(ಜ) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಖೆ 
10 ಕಮಲನಗರ ಪುಗತಿಯಣ್ಲವೆ 
1 ಎಕಲೂರವಾಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ 
2 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಆನಂದಬಾಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲವೆ 
3 'ಖಾನಾಪೂರವಬಾಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ 
1 ಅಂಬೆಸಾಂಗೆಪಿ ಪ್ರಗಶಿಯಣ್ಲವೆ 
2 ಚೀರಿಕೆ) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಪೆ 
3 ಉಚ್ಛ ಪ್ರಗೆತಿಯಲ್ಲವೆ 
4 ಆನಂದವಾಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲವೆ 
Fl ಹ್ಯಾಂ ಪ್ರೆಗೂಯ್ಯಾಪ 
6 'ಚಳಕಾಪೂರ ಪೆಗತಯಣ್ಲವೆ 
7 ಭಾಲ್ಕ 'ಮಾಸಿಮಾಡ ಪ್ರಗತಯ್ಣವೆ 
E ಹೆರನಾಳ ಪ್ರಗತಿಯೆಲ್ಲವೆ 
9 ಸೆಲವಾಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲವೆ 
'` ಘಸ್ಥಾ ಫಗಯ್ಟಾಪೆ 
1% ವೆಳಸಂಗ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ರವೆ 
12 ಹಜನಾಳ 'ಪಗತಿಯಟ್ಲಪೆ 
13 ಡೋಣಗಾಪೂರ ಪುಗತಿಯಲ್ಲವೆ 
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kd | ಪಾಲ್ಬೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿಚರ 
2 ತ 4 
1 ಸೋೋಲಪೂರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
2 ಗಾದಗಿ ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3 ಚಡಿಮಕೋಡ್‌ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 ಫತ್ತೆಪೂರ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
° ನಂದಗಾಂವ ಹೂಣಲಗೊಂಡಿದೆ 
6 ಬಂದರ ಉತ್ತರ ಜನಮಾಡಾ ಪೋರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 ಯರಸನೆಳ್ಳಿ line ಪೋೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 ಅಅಯಂಬರ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
9 'ವಿಲಾಸಪೂರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
10 ರಾಜನಾಳ. ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
i ಬಂಪಳ್ಳ 7——ಾಾಾೊಂಡಿತ | 
[ ವೊರ್ಪಾಪೂರ 7——~—ಾ್‌ಾಾಪಾಗಿಡ | 
2 ಸನ(ಎ) 7 ——ಾಾಾಸವಾಗಿಡ | 
3 ಟೀದರ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳ 'ಪ್ರಾರಂಭನಬೇಕಾಗಿದೆ 
4 ನಿಡವಂಜಾ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
[) ಗೌಸಪೂರ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೀಕಾಗಿದೆ 
s ಮಂದಕನಳ್ಳ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
1 ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2 ಮಲ್ಲಕಾರ್ಜುನವಾಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3 ರಾಜೇಶ್ವರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 ಜಾಮನಗರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5 ನಡವ Ef ಘೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
ಹುಮನಾಖಾದ 
6 ಹಂದಿಕೇರಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
7 ಸೋನಕೇರಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 ಮುಗನೂರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
9 ಜಲಸಂಗಿ ಹೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ 
io ಸುಲ್ದಾನಬಾದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸೆಜೆ 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು: 1ಶ್ರೀ ಗೂಳಿಹಟ್ನಿ ಇ. ತರ್‌ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 67 
ಉತ್ತರಿಸ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ: [16.03.2020 % 
ಉತ್ತರಿಸುವಸಚಿವರು. ಎ ಶ್ರೀವಿಸೋಮಣ್ಣ ವಸತಿ ಸಚಿವರು 
(3a0[ 'ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ |] 
ಈ) ಕಳೆದ ಮೂರು" ವರ್ಷಗಳಿಂದ 1201617 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಸತಿ! 
ರಜದಲ್ಲಿ ky ಇಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11,59,194 ಮನೆಗಳನ್ನು 
8 ಅಜೂರು | ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ರೂ. 
| ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಇದರಲ್ಲಿ | ನಂಜ ನ le 


ಬಸವ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 
ಎಷ್ಟು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 
ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ 
ಖರ್ಜಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು ; 
ಎಷ್ಟು ಜನ ಫಲಾಸುಭವಿಗಳಿಗೆ 
ಹಣ. ಭರಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತ್ಯೇಕ 
ಯೋಜನವಾರು, 

ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು 


* 


1481605 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಒಡಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅರಂಭಿಕ 
ಶಿಲ್ಲು ಸೇರಿಸಿ ರೂ.1656028 ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅನುದಾನದ ವಿವರವನ್ನು ಅಸುಬಂಧ-1 
ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಸತಿ 
ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ನಿಗಮವು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ 
ವರಗೆ 844792 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ 


a] 


ಹಾಗೂ. ವರ್ಷವಾರು ವಿವರ | ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಮಾವಾರು, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು, 

ನೀಡುವುದು); ತಾಲ್ಲೂಕವಾರು,  ಯೋಜನವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ -2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 

) | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್‌ ಆಗಿರುವ | ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 


ಮನೆಗಳಿಷ್ಟು ; ಇವುಗಳ 
ತೆರವಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ 
ತಗಲುವ ವೆಚ್ಛ್ಚವಷ್ಟು 
(ತಾಲೂಕುವಾರು, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು 
ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು); 


ಫಲಾನುಭವಿಗಳು 6 ತಿಂಗಳಾದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮನಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್‌ 
ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಇಂತಹ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ 
ದಿನಾಂಕ:29.01.2020ರಂದು ನಡೆದೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ 
ಉಪ ಸಮಿತಿಯ 2ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಣಯದ 
ರೀತ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ: 14.02.2020ರ ರೀತ್ಯಾ 
ಬಾಕ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಅನ್‌ ಬಾಕ್‌ ಮಾಡಿ 
ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಪಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು 


ಅಳವಡಿಸಲು ಅಪಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ 
ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈಗೆ 31/03/2020ರವರೆಗೆ 
ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 


ರೂ.3,63185 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, 
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು, ತಾಲ್ಲೂಕಪಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಥ - 
3ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


Pagelofz 


ಇ) [ಕಳದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಟ್ಟು] 

ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ | 3497 ಮನೆಗಳು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯದಿ 

ಎಷ್ಟು: ಬಸೆವ “ಪಸತಿ `ಮನೆ; ಮಂಜೂರು:ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಸ ps 

ನೀಡಲಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು: | ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಯಪ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಪಾರು/ 

ಖರ್ಚಾದ. ಅನಸುದಾನಪೆಷ್ಟು | ತಾಲ್ಲೂಸಾವಾರು! ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಲೇತವಾರು 

(ವರ್ಷವಾರು ವಿವರ | ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೇ ಯೋಜಸವಾರು 

ನೀಡುವುದು)? ಒಟ್ಕಾರೆಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಗಮವು 
ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಸಪ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಆಥಾರಿತ ಭೌತಿಕ 
ಪುಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ 
ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ರೂ.3538ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು 
ಜಮೆ' ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 'ವರ್ಷವಾರು. ವಿಪರಗಳು ಈ 


ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. 
(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 
ಯೋಜನೆ | 2016-17 | 2017- | 2018- | ಒಟ್ಟು 
18 19 
ಬಸವ. 
ವಸತಿ 1081| 10.27] 1430 35,38 


SS 
ವಇಂ99 ಹೆಚ್‌ಏಎಂ 2020 


(ವಿ: ಸೋಮಣ್ಣ) 
ವಸತಿ ಸಚಿವರು 
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1AQ-637 ಅನುಬಂಧ-2 
kr, ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ / ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme Series Benf-Count 
Bagalkot K ‘Ameenagada TP Devraj Urs Housing Scheme (2016-2017 [ 
ಸ 2016-2027 Total fl 
Bagalkot IDevraj Urs Housing Scheme 2017-2018: § 
ಸನ fj 
Ameenagada TP Totai - 1 
Bagalkot Total 14 
Devraj Urs Housing Scheme Tost 14 
Bagatkot Ameenagada TP IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 77 
FR 12016-2015 Tor 77 
Ameenagada TP Tori 77 
Bagalkot Total SECS RST 


EEE TT 77 

2016-2017 Yotat 88 

Bagalfot Peeps Tr ———————— tise 16 
Epis — 


| Ameenagada Tp Total [| 104 
Bagalkot Tota ಗ] 104 
SR 104 

Bagalkot Ameenagada TP [Vajpayee Urban Housing Scheme [206-2017] 16 
- K 16 

Bagalkot [Ameenagada TP Vajpayee Urban Housing Scheme 70} 
[Bagalkot Ameenagada TP 26 
—— ೫ 7] 


Vajpayee Urban Housing Scheme 8 

mee 
RR SEEN RR 
ನಾ ನ 
SS 
ssn House scheme er 
Eee i] — 
sm NeusnaSchene ors —A— 


(2017-2018 Total 


a Sasa 
SS ST 
TR Scheme Total 


Sears 
ere Uo iene ei 
3 
RR TTR 77 
EE 
Teme —— 


-|8adami Totai 
(Bagalkot Total a — 
Bagalkof . 

Bagalkot 20763017 

SRT y 2015-2007 Tosi | | 

Bagalkot PMAY(G} l [2017-2018 [~~] 

? ದ್‌ } 2017-2018 Tol 287 
3 ನ್‌ 


idami Total 715} 


2016-2017: 


LAQ-637 ಅನುಬಂಭೆ-2 

ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ: ಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ ನ 
District Taluk Scheme Serles Bentyuunt 

Bagalkot Total 5 ಸ 715 
—[pMAYIG) Total | 715 
Bagalkot Badami TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 52 
[2016-2017 Total 52 
§ Badan TMC Total _52 
[Bagatkot Total | 52 
Dr.B-R Ambedkar Nivas Yojana Total 52, 
Bagalkot [Badami TMC [PMAY(U) 2016-2017 82 
H [2015-2017 Totat 82 
,|Bagalkot Badami TMC PMAY(U) 2017-2018 40 
12017-2018 Total _40| 
Badami TMC Totat 3 122| 
Bagallkot Total - y 122| 
PMAY{U) Total 122 
Bagalkot Badami TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme [2016-2017 341 
K 2016-2017 Totat 34 
Bagalkot |Badami TMC Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018. 3 
[Begalkot Badami TMC Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 40} 
[2017-2013 Total 43 
Badami TMC Total 77] 
[Bagalkat Total 77] 
| Vajpayee Urban Housing Scheme Total 77 
Bagalkot. Bagalkot [Basava Housing Scheme. 2016-2017. 509 
Bagalkot Bagalkot Basava Housing Scheme 2016-2017 132 
| [2016-2017 Total 641 
Bagalkot [Bagalkot Basava Housing Scheme [2017-2018 538) 
Bagalkot Bagalkot Basava Housing Scheme [2017-2018 478) 
[2017-2018 Total 1016 
Bagalkot Totaf ¥ 1657 
Bagatkot Total 1657} 
y (Basava Housing Scheme Totat 1657, 
Bagatkot Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 21 
2016-2017 Total 21 
Bagalkot Bagalkot [Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 45 
(2017-2018 Total 45| 
[Bagalkot Totaf 66 
Bapalkot Total 66 
Devraj Urs Housing Scheme Total ಪಿ 66 
Bagalkot Bagalkot Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 464 
g [2016-2017 Total 464 
Bagalkot Bagalkot [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 377 
(2017-2018 Total 377) 
§ f Bagalkot Totaf 841 
[Bagalkot Totat 841 
: t [Dr.8:R Ambedkar Nivas Yojana Totat 841 
Bagalkot: Bagalkot PMAY{(G) 2016-2017 40 
Bagalkot Bagalkot [PMAY{G} 2016-2017 10| 
[2016-2017 Total 50} 
Bagalkot Bagalkot [PMAY(G) [2017-2018 | 37 
ಭೆ 3 [2017-2018 Total 27 
|Bagalkot Total 77 
Bagalkot Total 77 
[PMAY(G) Total 77 
Bagalkot [Bagalkot CMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana E207 27 
f 2016-2017 Total 27| 
Bagalkot CMC Total 27! 


ps 


1AQ-637 ಅನುಬಂಧ-2 
L. ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾ ನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District ಸ Taluk. Scheme Series Benf,Couni 
Bagalkot Tost E 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojans Total 2 
Bagalkot Bagalkot CMC PMAYIU) 3 
[x 2016-2017 Yotat 3 
Bagatkot [Bagalkot CMC § PMAVIU} 2017-2018 
3 2017-2013 Total ; 
Bagalkot CMC Total 
Bagalkot Totat 
y [PMAY{U} Tota y 
Bagalkot [Bagalkot CMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 
ಥ 2016-2017 Total 
[Bagalkot (Bagalkot CMC [Vajpayee Urban Housing scheme 2017-2018 7 
2 2017-2018 Total KT] 
[Bagalkor CMCTotI 35 
\Bagalkot Total 85 
Vajpayee Urban Housing Scherne Total | 85 
Bagalkot Belagali TP [Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 1 
1 
eS LT] 1 
| Fl 
Devuraj Urs Housing Schema Total 1 
[Bagalkot Belagali TP Dr.8.R Ambedkar Nivss Yojana [20162017 |] 


| 


Bagalkot Total 


l 
| 


lagalkot 


\ 


EMER TENTS 


ERSTE SISSY 
| 


en 


12016-2017 Total 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Tota 


2016-2017 Totat 


PMN iis 


EE 
(PMA) Toa 


Vajpayee Urban Housing Scheme 


ಓ 


Ipayee Urban Housing Scheme 2017-2018. 25| 

[24 25 

82 

Bagalkot Totat 82 

3 Vajpayee Urban Housing Scheme Total NT) 
Bagalkot Basava Housing Scheme 


[20162017] 298 


೩ [2016-2017 Total 298 
Bagatkot Bilagi Basava Housing Scheme 2017-2018 390} 
Bagalkot: Bilagi Basava Housing Scheme 2017-2018 |_ ~~ 


1015} 

Bagalkot Tatat 1015 
(Basava Housing Scheme Total 1015} 

Bagatkat. iDevraj Urs Housing Scheme, 

Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme 


gain 
pagalkot Total” FESS] 


46, 

46, 
Uris — 
SUES NACA SEE 
RSS TEN PRERRET 


[Devraj Urs Housing Scheme Total 


Bagalkot. Bilagi 


Dr.8.R Ambedkar Nives Yojana 


(2016-2017 


LAQ-637 


ಅನಮುಬಂಧ-2 


ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು; ಸಲ ಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 


District Taluk g Scheme Series BenrCount 

& 2016-2017 Total 20: 

Bagalkot JDr;B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 17; 
[2017-2018 Total 17; 

¥ 37 
[Bsaliot Total | 37 
K Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 37: 
Bapoikot PMAYIG} 2016-2017 7 
Bagalkot [PMAY(G} 2016-2017 ಕ 

§ [2016-2017 Tota 28 

Bagalkot Bilagi PMAY{G) [2017-2018 [3 
- 2017-2018 Total [3 

KEIR BHagi Total 31 
Bagalkot Total 31 
[PMAVIG) Total F 31 

Bagalkot Bilagi TP Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 12016-2017 42 
- [2016-2017 Total 42 

iBltagi TP Total 42 

Bagalkot Tota! 42 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 42 

Bagalkot [PMAY{U) 2016-2017 151 
2016-2017 ‘Total 151 

Bagalkot IPMAY{U) [2017-2018 25 
2017-2018 Totat 25 

i BHagi TP Total 176 
Bagalkot Total 176 
] [PMAYU) Tota UT] 176, 
Bogalkot Bllagi TP 109 
SSRN EEN SN TET 109 
2017-2018 29 
RCN NSN A TTT 29 
RN 2 ESN . 138 
Bagatkot Total ESSE: CEE EET] 
[Vaipayee Urban Housing Scheme Total |] 138 

20162007} of] 
meas] 
[Bagaliot ————— [euledsgudds THe “Dara Urs Housing Scheme [20072018 12 
[2017-2018 Total 12 

ಸ JGuledagudda TMC Total - 18} 
Bagalkot Totat 18 
| ಎ (Deval Urs Housing Scheme Total 18 
Bagalkot Guledagudda TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas. Yojana 2016-2017 38] 
2016-2017 Total 38] 
[Bagatkot. Guledagudda TMC (Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018. 113 
2017-2018 Total | 113 
[Guledagudda TMC Total 151} 

Bagaikot Total 151 
_ Dr-B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 151 
Bagalkot 3 Guledagudda TMC. PMAY(U) (2016-2017. 62 
N 2016-2017 Total 62, 

kK Guledagudda TMC Total 62| 
Bagalkot Totat ¢ | 62 
hE [PMAY(U) Total 62 
Bagatkot Guledagudda TMC Vajpayee Urban Housing Scheme: 2016-2017. 23 
5 dj 2016-2017 Total 23 

Bagalkot Guledagudda TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 113 
Bagatkot Guledagudda TMC [Vaipayee Urbat Housing Scheme: 55) 


2017-2018 


2೮ 


p74 


\\ 
140-637 ಅನುಬಂ 
L ಬಿನಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ನಲಾಸುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme Series Benf.Count 
2017-2018 Total 16 
(Guleiaguiida TMC Total Cui CORSE [—s 
Bagalkot Total 19 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total fe 19 
{Bagalkot _|Hunugund Basava Housing Scheme 2016-2017 69, 
[Bagalkot [Hunugund Basava Housing Scheme 2016-2017 35 
(2016-2017 Total 88 
Bagalkot Hunugund _ Basava Housing Scheme: 2017-2018 57 
Bagaikot Hunugund [Basava Housing Scheme 2017-2018 105i 
2017-2018 Total 163; 
Hunugund Total 2514 
Bagalkot Total 
[ (Basava Housing Scheme Total 
Bagalkot Hunugund |Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 112 
2016-2017 Total 112 
Bagalkot Hunugund (Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 128 
2017-2018 Total 128 
Hunugund Total 240 
[Bagalkot Total 240 
Devraj Urs Housing Scheme Total 240 
Bagalkot Hunugund [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana (2016-2017 585 
(2016-2017 Total 585 
(Bagalkot Hunugund. [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 12017-2018 1082. 
(2017-2018 Total 1082 
Hunugund Total 1667 
Te 1667 
Rr RT 1667 
es TG i — 422 
[Bogalkct ——————umugond [2016-2087 | 


Eee —3 
deel 307 

an — 
ST ESN ERS ASE SRE RR 
CS EES EN 
i 


352 


Bagatkot. Hunugund TP iDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017. 28 
2016-2017 Total 28| 
Hunugund TP Yotaf 28} 
Bagalkot Total 38] 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 28 
Bagatkot Hunugund TP IPMAY(U) A 2016-2017: 57| 
ನ 2016-2017 Total 57, 
Hunugund TP Total 57 
Bagalkot Total 57 
ಸ f PMAY(U} Total § 57) 
Bagalkot Hunugund TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017: 27] 
2016-2037 Total | 27 
Bagalkot. HunugundTP Vajpayee Urban’ Holising Scheme (2017-2018. 80} 
Bagatkot. Hunugund TP [Vajpayee Urban Housing Scheme (2017-2018: 2 
[2017-2018 Total 109} 
(SR Hunugund TP Total 2 136 
[Bagatkot Total 136] 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 136: 
Bagalkot Ilakal-CMC Devraj Urs Housing Scheme. 2016-2017 7 
[20252017 Toul 7 
Bagalkot llakal. CMC Devraj Urs Housing Scheme (2017-2018 H 


LAQ-637 ಅನಮುಬಂಧ-2 


ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ:ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme Series J BenrCount 
x 2017-2018 Total 

Makal CMC Total s 1 

[Bezaikot Toul E —T Fl 
L [Devraj Urs Housing Scheme Total 1 
|Bagalkot [Hakaf CMC Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 7 
—Jomezo Total 7 

Bagatkot 7 llakal CMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 4. 

ನ OO [2017-2018 Total 4 
Hakat CMC Total 11 

Bagalkot Total KEN 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total T FEY 

Bagalkot R Makal CMC [PMAY{U) [2016-2017 EH 
2016-2017 Total 8 

Bagalkot llakat CMC: IPMAY(U} 2017-2018 - 2 
¥ 2017-2018 Total 2 

¥ ifakal CMC Total 2 f 10% 
[Bagaikot Total g 70s 
N IPMAY(U) Total 10: 
[pir Hakal CMC [Vajpayee Urban Housing Scheme [2016-2017 42 
(2016-2017 Total 4 

Bagalkot. llakal CMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018. 83 
2017-2018 Total 83 
Hakal CMC Total 125 
Bagalkot Totaf . 125 
3 Vajpayee Urban Housing Scheme Total § 125 
[eogalko ——————Tamakhend swe Hcusine scheme Men 748 
Bagalkot 202 
iain 950 
Bagalkot Hamakhand ———— |BasovaHolsing scheme 2017-2018 932 
[Bagalkot Jamakhandil 2017-2018 700 
Eirias] 1632 
Jamakhandi Tota ST 2582 

[Bagalkot Total ESTEE 2582, 
[avs Houde scheme Toe if 2582 
amakhand ———————oevajUrs Housing Scheme ied — 24 
Eisen 21 

Jamakhandi Devraj Urs Housing Scheme (2017-2018 106, 

(2017-2018 Total 106} 

Hamakhandi Total 127 


127 

[Deva Urs Housing Scheme Total 127 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojona 20162027 259 
2016-2017 Total 459 

Dr.8.R Ambedkar Nas Yojond 207-208 285 
2017-208 Tota | 265 

744 

| 744 

Dr-8.R Ambedkar Nivas Yolania Total p 740 
PMANG) 2015-2017, 100 
[PMANG) 2016-2017 37 
2 2046-2017 Totaf 341 

PMATIG) sooo | 
2017-2018 Total 74) 

215 

Bagalkot Toul —— 
[PMAY(G) Total j 215 


4 


LAQ-637 ಪ ಅನುಬಂಧ 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳದಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ } 
District Taluk Scheme Series Banf.Count 
Bagalkot Jamakhandi CMC Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017: | 66| 
- [2016-2017 Total 66 
|Bagalkot” Hamakhandi CMC (Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 5 
ೌ 2017-2028 Fol 93 
Jamakhandi CMC Total 159} 
Gere 159| 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 159 
Bagalkot Jamakhandi CMC PMAY(U} 2016-2017 144] 
144 
[lamakhandi CME [PMAYIU) 177| 
Jamakhandi CMC [PMAY{U} 19 
196} 
f Jamakhandl CMC Total 340} 
Bagalkot Totaf 340} 
IW [MAY Total 330 
Bagalkot HamakhandiCMc Vajpayee Urban Housing Scheme 77 
77] 
\Bagatkot Jamakhandi CMC Vajpayee Urban Housing Scheme 7] 
85 
Hamakhandl CMC Total 162} 
Bagalkot Total g 162, 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 162 
Bagalkot Kamatagi TP Devraj Urs Housing Scheme. 2016-2017 
[2016-2017 Totat 14| 
Bagalkot IKamatagi TP Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 8 
TT 
ST 22 
[Deva] Urs Rousing Scheme Toa TT ——— 22 
(eagalkot Kamatagi TP (Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [20162017 |) 
Tomas ——— EERSTE TEREST SESE EET 
Bagalkot Tota TT] RES RTT 
ESSA ERAN ESC Te YojanaTod 
er Tr 
| 16-24 181 
28] 
[Bagatkot: Kamatagi Tp 5 
E 33) 
KE ( (Kamatagi TP Total 214 
Bagalkot Tatal 214, 
FU IPMAY(U) Tor 214] 
Bagalkot /ajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 78) 
_ 2016-2017 Total 78 
Bagalkot Kamatagi TP [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 79 
Bagatkot: Kamatagi TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 29 
2017-2018 Total 108} 
Kamatagi TP Total _ 186} 
“Bagalkat Total: - 186} 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total & 186, 
Bagatkat Kerur Te Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 1 2 
§ 6 2016-2017 Total: 2 
Fogaliot Neue Tram ——ae 2 
g ¥ [2017-2018 Total 12 
; [Kerur TP Total TF al 
Bagalkot Total. 14 


LAQ-637 


ಅನುಬಂದ:2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾ ಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ > 

District Taluk _ Scheme Series Benr.Count 

2 - \Dewral Urs Housing Scheme Total 1 

Sagalkot [Kerur TP (Dr.B-R Ambedkar Nivas Yolana 2016-2017 4 
_ : 2016:2017 Total I 4. 

ಮ Kerur TP Total pn 
Bagaikot Tota} ಮಾ [NET 
IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total ನ _} 4 

Bagatkot IPMAY{(U) 2016-2017 y 
2016-2017 Totat 8 

|Bagalkot PMAY{U) 2017-2018 4 
2017-2018 Total 4 

[Kerur TP Totai H 123 

[arr Total — 17 
[PMAY(U) Total 177 

Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme (2016:2017. 44 
(2016-2017 Total 44 

Bagalkot Vajpayee Urban Housing Schemie [2017-2018 85 
Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 25 
2017-2018 Total 114 

[Kerur TP Total 158 

iBagalkot Totaf K 158 
ajpayee Urban Housing Scheme Total ನ 158 

Bagalkot Mahalingapur TMC [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 42 

¥ (2016-2017 Total 42 

Bagalkot Mahalingapur TMC iDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2017-2018 84 
p & [2017-2018 Total 84 
OTT” [Mahalingapur TC Total [el 126 
RET 126 
rR Ambedkar Nes VojanaToel 126 
[pagalkot ———— JMahaiingapur™mc Ma [ioe 78 
SN EEE ES TN NE 
[Basket J MaRalingapur Me Noss 3 
NN SSNS ASRS TTS 39 
————MahalingapurTMCTot Ee] 117 
NST ECS REET] 
EEA 
Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme J2016-2087 | ao] 
ERSTRRSETEIRARG 12016-2027 Total 40 

Bagalkot Mahatingapur TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme‘: 2017-2018. 79 
Bagalkot iMahalingapur TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 54 
f 2017-2018 Total 133 
Mahalingapur TMC Total p § 173 

Bagalkot Total -- 173 
Vajpayee Urban Housing Scheme Totat 173 

-\Bagalkot Mudhol Basava Housing Scheme 719 
Bagalkot Mudhol [Basava Housing Scheme 156} 
| 2016-2017 Total 875 
Bagalkot. Mudhot Basava Housing Scheme 653 
Bagatkot IMudhol Basava ‘Housing Scheme. 2017-2018 951 
2017-2018 Total 16041 

Mudhol Total | 2479 
Bagaikot Total ಸ 
ಸ Basava Housing Scheme Total 2479 
Bagalkot. Mudhol Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 5} 
_ [2016-2017 Total 5 

Bagatkot Mudhol Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 8] 
$ - [2017:2018 Totat 8] 


Ak 


ಸ ಅನುಬಂಭ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 

Taluk Scheme Series BenfCount 

|Mudhol Total. [ 13 

_ ್ಷ 13 

[Devraj Urs Housing Scheme Total 13 

[Mudhol Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017. 391 

2 SE 5016-2017 Total 491 

Bagalkot [tudor IDr.8.R Arhbedkar Nivas Yojana 2017-2018 218 
g - 2017-2038 Total 218 

IMudhoi Total 709 

Bagalkot Total E 709 
[Dr.B.R Aribediar Nivas Yojana Total 709 

Bagalkot [Mudhol PMAVIG) 20162017 15 
agailiot IMudhol [PMAVIG) 20162017 43 
y 2016207 Total 158 
Bagalkat IMudhol [PMAYIG) 2017-2018 97 
2017-2018 Total 9] 

[Mudhol Total 26 

Bagalkot Total ] ; p 249 
7 [PMAY(G} Total 219 
Bagalkot - Mudhol TMC [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 78 
2016-2017 Total 78 

4 [Mudhol TMC Total 78 
[Bagalkot Total 78 
Dr.B.R ‘Ambedkar Nivas Yojana Total 78! 

Bagalkot [Mudhol TMC [PMAVIU) 2016-2017 108 
108 

Bagalkot [Mudhol ME A ozs | 50 
2017-2018 Total 50} 

- [Mudhol TC Total | 158 
Bagalkot Total [i ] 158 
158 

Gagalkot [Mudhol TMC 2016-2017. 150] 
oso | 150] 

Bagalkot Mudhol TMC 50} 
[TT] iris 50} 
LO“ udhoi MC Total [EE 200 
Bagaikot Total 200 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 3 200} 

Begalkot Rabakavi Banahatti CMC. [Devraj Urs Housing scheme 20162017 3 
2016-2017 Total 2 

Bagaikot Rabakavi Banahatti CMC (Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 3 
2017-2018 Total —| 

Rabakavi Banahatti CMC Tota 5 

[Bagalkot Total 5 
g Bevraj Urs Housing Scheme Total B 

[Bapalkot Rabakavi Sanahatti CMC [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana. 2016-2017 35 
ಥ ಕ್‌ [20162017 Total 35 

Bagalkot Rabakavi Banahiatti CMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2028 38] 
- £ 2017-2018 Total 38 

Rabakavi Banahatti CMC Total — 73 

[Bagolkot Totai y ; p 73 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 73 

Bagalkot Rabakavi Banahatti CMC PMAYIU) 2016-2017 117 
§ Hy 12016-2017 Total 117 

Bagaikot Rabakavi Banafati CMC [FMAYIU) 2517-2018 220 
- R 2017-3018 Total 220 

(Rabakavi Banahatti CMC Total 337] 


7 ಅನುಬಂಥ-2 


ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 

> District Taluk Stheme Series Ben\.-ount 
Bagatkot Totaf RB E ] 337 
PMAY(U} Total 337 
Bagalkot Rabakavi Banahatti CMC. [Vajpayee Urban Housing Scheme. [2016-2017 85 
2016-2017 Total 85 
[Bapalkot [Rabakavi Banahatti CMC Vajpayee Urban Housing Scheme 20172018 ನರ 150 
Bagalkot - Rabakavi Banahatti CMC. Vaipayee Urban Housing Scheme 2017-2018 121 
” g 12017-2018 Total 311 
Rabakavi Banahatti CMC Total 396 
.|Bagalkot Totat A KR 396 
§ Vajpayee Urban Housing Scheme Total” K 396 
Bagalkot ‘jTerdal TMC [Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017. 13 
H ನ £ 2016-2017'Total 13 
Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 3 
_ 3 
.|Terdai TMC Total 16 
Bagalikot Totat i 16 
Devraj Urs Housing Scheme Total 16 
Terdal TMC IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 44 
2 44 
Terdal TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 483 
K (2017-2018 Total 483 
[Terdal TMC Totat ವ 527] 
N q 527} 
IDs.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 527 

88 iTerdal TMC. PMAY{U) [2016-2017 113 
Nl 2016-2017 Total 113 
[Bagaiot ers oman | sl 
iran] 659 
[Terdal YMC Total EE TE 7 
. Bagalkot Tota OT] 
REESE SEAN RANE NRTA] [___ 772| 
Vajpayee Urban Housing Scheme 
EE OTN RT 

[Bagalkot Terdal TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 143 
[Bagalkot Terdal TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 39 
SES CREE 2017-2018 Total 182 
(Terdal TMC Total 251 
Bagalkot Total 251 
Valpayee Urban Housing Scheme Total 251 

Ballari Batlari Basava Housing Scheme 2016-2017 978 
Ballari Ballari Basava Housing Scheme 2016-2017 289 
2016-2017 Total 1267! 

Ballad Ballari Basava'Housing Scheme 2017-2018: 674; 
Ballari Ballari Basava Housing Scheme ಸ 2017-2018 304| 
E 2017-2018 Total 978 

Ballari Total J 2245 

Ballari-Total- 2245 
[Basava Housing Scheme Total y 2245 

Ballar} K Ballari ಸ Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 24 
y y ¥ 2016-2017 Total B 24 

Ballari Batlarl Devraj Urs Housing Scheme [2017-2018 12 
2017-2018 Total 12 
ಸ H [Ballari Total - 36] 
[Ballari Totat 36 
[Devraj Urs Housing Scheme Total Y 36 


‘Ballari Ballari [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 1301 


\&71- 


LAQ:637. ಅನಮುಬಲಧೆ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme ‘Series Banf.Count 
3 1301 
Ballari Ballari Dr.B8.R Ambedkar Nivas Yojana 75 
(2017-2018 Total 75 
ಗ 4 Baflari Total 13761 
\Ballari Yotat ” 1376 
[DrB;R Ambedkar Nivas Yojana Totat 1376 
Balla Ballari [PMAY{(G) 2016-2017 
Ballari Ballari [PMAY(G) 
Ballari Bailar [PMAY(G) 
.._ |Ballari Totat 815] 
Baflar Total 815 
[PMAVIG) Total 815 
Ballari Baliari CC Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 1 
2016-2017 Total 1 
Ballari CC Total 11 
[Ballarl Total 1 
Devraj Urs Housing Scheme Totat 1 
Baltarl Ballari CC Dr.B;R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 388) 
2017-2018: Total 388 
Ballari CC Total g 388] 
Ballart'Total 388| 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 388] 
Ballari Ballari CC [PMAY{U} 2016-2017 287 
igo Tonal 287 
——™—iaois oii | ool 
Balan Cc Total ROTISSERIE CNET] 
ETT RNS SEE RE] 
(PMA) Tota | 687 
20162017 [28 
pT] 
Ballon Vajpayee Urban Housing Scheme [2087-208 TU) 
TE iraois Total 112 
" [Ballari CC Total 400 
Baflari.Totaf 400 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 400 
Batlari Hadagali Basava Housing Scheie 2016-2017 244 
p 2016-2017 Totat 244 
Baltari Hadagali Basava Housing:Scheme 12017-2018 207 
Ballari R Hadagati Basava Housing Scheme 2017-2018 69 
K 2017-2018 Total 276 
_ Hadagatl Total 520 
Ballari Total ಮ 520) 
ದ [Basava Housing Scheme Total [ 520 
Ballari [Hadagali Devraj Urs Hotising Scheme 2016-2017 23. 
2 KR ವಾ (2016-2017 Total 23 
[Hadagali Total ಗ 3) 
Batlari Total ೫ KE 23 
Devra} Urs Housing Scheme Total 23 
Ballari Hadagali : |Or.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 558} 
ಸ ಸ 2016-2017 Total. 
Ballari--: Hadagali Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018. 
2 [2017-2018 Total. 476 
[Hadagali Total 1034] 


LAQ-637 3 . ಅನುಬಲಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
k District Taluk Scheme Series Bent.Count 
(Ballari Total 103 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Totat i 
Ballari Hadagsii [PMANG) 20162017 
Baltari -{Hadagali PMAY{G) [2016-2017 
Hl [2016-2017 Total 
alfa _ Hadagali PMAYIG) EET 
2017-2018 Total 
iHadagali Total 
Ballari Totaf § 
< PMAY(G) Total 
Baliari -|Hagarlbommanahalll Basava Housing Scheme 2016-2017 
Ballarl |Hagaribommanahalli Basava Housing Scheme 12016-2017 
2016-2017 Total 
Ballari Hagaribommanahalti Basava Housing Scheme 2017-2018, 
Ballari Hagaribommanahalli Basava Housing Scheme (2017-2018. 
[2017-2018 Total 
Hagaribommanahalli Total 
Batlari Total 
- Basava Housing Scheme Total 
Hagarlbommanahalli (Devraj Urs Housing Scheme. (2016-2017. 
(2016-2017 Total 
Hagaribommanahall; [Devraj Urs Housing Scheme: 2017-2018 
2017-2018 Total 
Hagaribommanahalli Total 
(Batari Total ಹ 
SENET 
ois 2oi7 Tol 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 
2017-2018 Total 
SEE NESE NES 
| 
(Dr-8-R ‘Ambedkar Nivas Yojana Total 
Hagaribommanahaili 2017-2018 
(2017-2018 Total 
Hagaribommanahatil Total 7| 
(Ballari Total _ 604 
[PMAY(G) Total ಇ 
[Balter Hagaribommanahatil TMC Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017: 42 
2016-2017 Toul | 42 
[Hagaribommanahalli TMC Total 35| 
[Batlarl Total 42 
[SR [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 42 
Balla Hagaribommanahalli TMC. PMAY(y) (2016-2017. 135 
ಥ ” — 20163017 Toul 135 
Ballari Hagaribommanahalli TMC 2017-2018 64 
2017-2018 aT 64 
Hagaribommanahalli TMC Totat K 199] 
Baflari Total AE ಬ 199 
g | 199] 
Ballari” Hagaribommanahalli TMC Vajpayee. Urban Housing Scheme: 2016-2017 [ 103 
_ % - 2016-2017 Total 103 
Balfari Hagaribommanahalli TMC [Va]payee Urban Housing Scheme [2017-2018 141 


LAQ:637 ಅನುಬಲಧ-2 
| ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme 
iBallari [Hagaribommanahalli TMC [Valpayee:Urban Housing Scheme 
[Hagaribommanahallf TMC Totat 
BallariTotal 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 265 
Ballari Harappanahaili TMC Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 105 
2016-2017 Tota! 105) 
§ Harappanahafli TMC Tota g 105; 
Ballari Total 105 
[Dr.B.R Ambetikar Nivas Yojana Total 105 
Ballari Harappanahalli TMC PMAY(U} (2016-2017 130} 
2016-2017 Total 130} 
Harappanahalli TMC Total 130 
Baliari Total _ 130} 
[PMAY{U) Total 130 
Batlari Harappanahalli TMC. Vajpayee Urban Housing Scheme 41 
[2016-2017 Total | 41 
Ballari Harappanahalli TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018: 60 
(2017-2018 Total [4 
Harappanahatli TMC Total 101; 
[Ballarl'Total 101 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 101 
Batlarl iHoovina Hadagati TMC Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 1 
2016-2027 Yotal f] 
[Hoovina Hadagali TMC Total 
Ballari Total BESNESEN URE 
- UU DevrajUrs Housing Scheme Total | 
Dr.8:R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 70 
ESAS SEEN 70 
| 70 
[Ballsri Tot 
Drs. Ambedkar Nivas Yojans Total 
Ballort [2016-2017 74] 


[2016-2017 Total 


2017-2018 26 
H 2017-2018 Total 26 
Hoovina Hatlagati TMC Total > 100 
Ballari Total 100; 
2 [PMAY{U) Totat 100} 
Ballari [Hoovina Hadagali TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2018-2017 - 
2016-2017 Yotat 
Ballarl Hoovina Hadagali-TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018. 
Batlari Hoovina Hadagali TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 
[2017-2018 Total 
Hoovina Hadagali TMC Total 
Ballari Total 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 
Ballari Hosapete Basava Housing Scheme (2016-2017 
Ballari Hosapete Basava Housing Scheme 2016-2017 
- Ki 2016-2017 Total 
Ballari Hosapete [Basava Housing Scheme 
‘Ballari Hosapete Basava Housing Scheme. 
B Hosapete Totaf 
[Ballari Total 
Baas Housing heme Tou Ts 


LAQ-637 ಅನುಬಲಧ-2 
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“District “Taluk Scheme ..- Series ” J ensicount 
Hosapete iDevraj Urs Housing Scheme 2016-2017 & 
೫ 2016-2017 Total 1 
Hosapete Total 4 
[Baar Total p 3. 
Devraj Urs Housing Scheme Total ಕ ; 
Ballari [Hosapéte & Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 y 
R ಹ 4 12016-2017 Total 
Ballari’ Hosapete Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 
—[ro1720i8 Tok 
Hosapete Total g 
Ballari Total 2 ್ಥ 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 
Ballari Hosapete PMAY(G) F 2016-2017 
[Balai Hosapete PMAV(G) 2016-3017 
U (2016-2017 Total 
[Baller Hosapete [PMAYIG) 3 g 2017-208 
2017-2018 Total 
[Hosapete Total f / 
[Ballari Total | 
[PMAY(G} Total 
Ballari Hosapete CMC Dr.8.R Ambedkar Niyas Yojana 2016-2017 
[2016-2017 Total 
Balfari  |Hosapete CMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 12017-2018 
(2017-2018 Total 
[Hosapete CMC Total p 
CT NN EERE MCCS EON 
RSENS ESSENSE [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total ——] 
Batiari [Hosapets cic ay es 
SE SN 2016-2037 Total 
| 


| 366 
Vaipayee Urban Housing Scheme 2016-2017 113 


RANT 
Ballari Hosapete CMC Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 65 
Baflari Hosapete CMC. Vaipayee Urban Housing Scheme 12017-2018 134 
2017-2018 Total 199 

[Hosapete CMC Total 312 

Batlari Total 312 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 312 

allot Kamalapur TP. [Devraj Urs Housing Scheme [2016-2017 8 
3 20162017 Tosi | p 

Kamatapur TP Tota$ ಸ 8 

Ballari Total $ 
[Devraj Urs Housing Scheme Totaf } 7g} 

Baliari Kamalapur TP IDr.8.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 109 
[ > Re X 2016-2017 Total | 105} 
Kamalapur TP Total ao 109 

[Batlari Total: im 109 
ನ g Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 109} 

Ballari Kamalapur TP [PMAY(O) 2015-2017 141 
ಗ | [2016-2017 Total 14 
ಣು Total RT] 

[Baflari Total 141 


LAQ-637 


ಅನುಬಂಧ 


ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು 


'ವರ 


ಸಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿ: 


Taluk Scheme. Series 
[PMAYIU) Total 
Kamalapur TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 
2026-2017 Total 
Ballari [Kamalapur TP. Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 
y $ 2017-2018 Total 
Kamalapur TP Total 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 86 
fBallari [Kampii TMC Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana. [2016-2017 56, 
_ [2016-2017 Yotat 56, 
[Kampil TMC Total 
Batlari Total 1] 
\Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 
Batlari Kampli TMC PMAY{U} (2016-2017 
K 2016-2017 Total 
Ballari Kampli TMC [PMAY{U) 2017-2018 
2 2017-2018 Total 
[Kampii TMC Total 
Ballari Total 
[PMAV(U) Total 
Bailar Kampli TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017. 
[2016-2017 Total 
Ballarl Kampfi TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 21| 
(2017-2018 Totat 21 
| Kamp TMC Toth 43 
[Balai Toto | 
payee Urban Housing Scheme Total {|3| 
el 
SESE STA EE] ESTE ST 
Balla Total ESTEE AES TEES NSN RSS FRI) 
Toren Amhediar Nes Vojanatod | 
TN TN 
TTA RT 
EEE ETT ESSE NARA 
Ballari Total 86} 
PMAY(U) Totaf 86} 
Baller Vajpayee Urban Housing Scheme. 2016-2017 49 
[2016-2017 Total 49 
Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018° 105, 
Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 33 
(2017-2018.Total 138 
4 187} 
Ballari Total 187) 
ನ K [Vajpayee Urban Housing Scheme Total 187 
Ballari Kudiligi Basava Housing Scheme (2016-2017 168 
Ballari Kudligi Basava Housing Scheme (2016-2017 83 
2016-2017 Total 551 
Ballari Kudlligi iBasava Housing Scheme 2017-2018. 459 
Ballari- Kudligi Basava Housing Scheme 2017-2018 424 
4 ಸ 2017-2018 Total 883 
Kudligi Total 1434 
Ballari Totat 1434] 
(Basava Housing Scheme Total R 1434] 
Ballari Kudlig Devraj Urs Housing Scheme [2016-2017 55 
20163017 Total 55] 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಣಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 

District Taluk Schenié. .. Series Bens.Count 
Ballari Kudiligi _ iDevraj Urs Housing Scheme. 2017-2018 Zz 
ತ್ತ 2027-2018 Total 7 
[Kudiligi Total 13 
Ballari Total 131 
| [Devraj Urs Housing Scheme Total - ೫ FE 
[Ballari Kudiligi R Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2027 85 
[2016-2017 Total 85 
Ballarl Kudligi Dr.B,R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 [i 
2017-2018 Total 5 
Kudligl Total 9831 
Baliari Total 931 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 931 
ofr (Kudligi [PMAY(G} I 337 
[Ballari Kudiigi PMAY(G) 137 
ಸ IR 474 
[Baltarl [Kudligi [PMAY(G} 216 
2 2017-2018 Total 216 
[Kudligi Total p 690 
[Ballari Total K 690 
| [PMAY(G) Total 690 
Ballari Kudligi TP [Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 3 
2016-2017 Total 3 
[Kudiligi TP Totaf 3 
[Baliari Total 3 
Devraj Urs Housing Scheme Total 3 
Ballari IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 178] 
AEE esi ul 178 
TET Ee 178 
Ballari Totat | 
El EN NT 
[PMAY(U) 2016-2017, [213] 
esi] 213 
[Baa dig NAVY) ois || 
Tei [2] 
——udliTeTos Te el 
Ballari Total ES RET 
[PMAY(U) Total 236 
Batlari Kudlligi TP [Vajpayee Urban Housing Scheme. 2016-2017 35 
[2016-2017 Total 35 
Ballari Kudligi TP [Vajpayee Urban Housing Scheme 5 
Ballari Kudligt TP [Vajpayee Urban Housing Scheme: 23 
[2017-2018 Total 28] 
2 [Kudligi TP Total 63 
Ballarl Total | — [2 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total | [7 
Bailar Kudutini TP Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 3016-2017: 103 
- 2016-2017 Total 103} 
Kudutini TP Total 103 
| 103 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojans Total 103 
i [Kudutini TP PMAY(U) 2016-2017 140} 
[s p 2016-2017 Total 150 
allart [Kudutini TP [PMAY(U) [2017-2018 16 
[2017-2018 Total 36 
[Kudutini TP Total 156} 
FiTocl y _156] 


Wh 


© Laas ಅನುಬಂಧ: 

[ ಖಿನಿಥೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ =] 

District Taluk Scheme Series Benf.Count 

FAN Tou 156] 

Ballari —gudutini TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 33 

REE 2016-2017 Total 33 

Bailar kudutins TP Vajpayee Urban Housing Scheme 12027-2018 | FT] 

zat | 19} 

[Kudutini TP Total 52 

Ballari Total 52 

k & fajpayee Urban Housing Scheme Total 52| 

gallari Kurekuppa TMC [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017. 140 

R 2016-2017 Total 140 

p [Kurekuppa TMC Totat 140) 

Ballati Total k 140} 

Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 140 

»- [Ballari Kurekuppa TMC PMAY(U) [2016-2017 226 

2016-2087 Toal 226 

Ballari Kurekuppa TMC [PMAYU) 2017-2018 38 

2017-2018 Total 28] 

Kurekuppa TMC Total 264] 

Ballari Total 26a! 

[PMAY(U) Totaf 264 

Baar Kurekuppa TMC Vajpayee Urban Housing Scheme [2016207 | 

2016-2017 Total | ET 

Balan [Kurekuppa TMC Vajpavee Urban Housing Scheme’ 2017-2018 36 

Ballari iKurekuppa TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 28! 

[2017-2018 Total [7 

C—O 150 

EEE ES SENN SECTS EEE SHES EES 

pave Win Hosiee Senet 350 

ee ——————kurgodue [pr 8.RAmbedkarNivasYojans 2016-2017 [—_—235| 
EE TSS SEINE 


ET Jrot62o7 Total 235 
argu Tevet ESE SEAS SINAN POET. 
NES SSE UES ESSE 235 
[Tl DrSRAmbedar ivesvojnaToia [238] 
(alia Riou BNA ie | 2) 
[oS] asso tl | — 325) 
Ballari IKurugodu TMC [PMAY(U) 2017-2018 1 

[2017-2018 Total 1 
[Kurugodu TMC Totat : 326 
allot Total : NR 328| 
[PMAY(U) Total 326 
Ballarl Kurugodu TMC Vajpayee Urban Housing Scheme [2016-2017 I 88 
(2016-2027 Total 88 
Balfari Kurugodu TMC Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 | 
[2017-2018 Totat 19 
Kurugodu TMC Total 107 
Batlari Total | 107 
[Vajpayee Urban Housing Scheme Total 107 
Ballari [Mariyammana Halli TP Dr.8.R Ambedkar Nas Yojana 2016-2017 213 
2016-2027 Total 213 
[Mariyammana Halli TP Total. -- g 213) 
Ballari Total ಮ 8] 
[Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 213 
Ballari Mariyammana-Halli TP PMAY(U} 2016-2017 407| 
. ಖಿ Mi [2016-2017 Total 407] 
lz Mariyammans Halli TP Total T 402) 
[Batlari Total ತ 507) 


pl 
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District | Taluk K Scheme | _series Bent.Count 
_ [PMAY{(U) Total E 40 
Mariyammana Halli TP. [Vajpayee Urban Housing Scheme [2015-20075 — 19 
ECE R ್ಷ 2026-2027 Total 15. 
Ballari Mariyammana Halli TP lajpayee Urban Housing Scheme 2017-1018 ' 
F 4 2017-2018 Totat | 
Mariyammana Halit TP Total 
Ballari Total 
[Vajpayee Urban Housing Scheme Total 
Baflari Basava Housing Scheme 2016-2017 
Ballari Basava Housing Scheme (2016-2017. 
- K [2016-2017 Total 
Ballari Basava Housing Scheme 2017-2018, 
Ballari Basava Housing Scheme 2017-2018 
(2017-2018 Total 
Ballari Total 121¢ 
[Basava Housing Scheie Total | 1210 
‘Ballari Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 W| 76 
ಸ 2016-2017 Total 76 
[ Devra) Urs Housing Scheme [2017-2018 5 
12017-2018 Total 5 
3 f a 81 
Ballasi Total 81 
Devraj Urs Housing Scheme Total 81 


Dr.B,R Ambedkar Nivas Yojana [20162017 | 716 
isin 736 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 


(2017-2018. 197 


isos] 197, 


530] 

7 ET) 

PMA) Total 530} 

Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 1221 

125] 

Ballar Sandur TE Dr.8.R Ambedfar Rivas YofenS 2017-2018 82) 
[2087-2028 Total E71 

g Sandur TMC vote 204] 

Ballari Total 204 
r.5.R Ambedkar Nivas Yojafis Total 30] 

Baller Sandur TE PMAYIU) 205-2085 138 
Re f 2016-2017 Total 138 

Sandur TMC Total ಥ್ರ 138] 

Baltari Total: BE 138) 
[PMAY(U Toit 138 

Beier Sardur Te Vaipayee Urban Housing Scheme 206307 23 
ES £ MR 12016-2017. Total 2] 

Balai SandurTME —— [Vaipayee Urban Housing Shame 2017-2018 21 
Baltart Sandur 7c Naipayee Urban Housing Scheme ns - 36] 
” [2017-2018 Totel 531 


NM 


LAQ:637 ಅನುಬಂಧ-2 
i ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒ& ಸಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme Series Benf.Count 
'Sandur TMC Total e T 78} 
Ballari Total 78, 
ಗ್‌ Vajpayee Urban Housing Scheme Total 78 
Batlari.. [Basava Housing Scheme [2016-2017 659} 
2016-2017 Total 58| 
Ballari |Basava Housing Scheme [2017-2018 361; 
Ballari Basava Housing Scheme 2017-2018 246 
E 2017-2018 Total 607 
7 ‘siruguppa Total 7376 
Ballari Total 1276 
TE [Basava Housing Scheme Total 1276 
Ballari Siruguppa Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 27 
2016-2017 Total 27 
Bailar Siruguppa [Deva] Urs Housing Scheme 2017-2018 

2017-2018 Total 5 
Siriguppa Total 32 
(Ballari Total 32 
iDevraj Urs Housing Scheme Total 32 
Batlarl Siruguppa [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 894] 
[2016-2017 Total 894 
Ballarl Siruiguppa Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 182, 
[2017-2018 Tota} 182 
Siruguppa Total 1076 
Ballari Total 1076 
[Dr-B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 1076 
Baflarl Siruguppa PMAY(G) 2016-2017, 487 
Ballari EES [777 RN TS AN ET 
NN SN TAN 
EU [207208 
ಸ Siruguppa Total CSR SNCS ET 
Ballari Total NESS TN SG SECC NOES EEE 
MAvGTti OU 
[Balai Singuppa MC “| ETT 
SS SS ESL Toh 101 
[allan [iruguppatMe Jor SRAmbedarNvasYojans. [2017208 198 
(2017-2018 Total 198 
Ballari Total 299 
§ 299) 
Ballari [siruguppa TMC 253] 
p N 253 
Baflari Siruguppa TMC (2017-2018. 99| 
2017-2018 Total 99 
್ಜ -|Siruguppa TMC Total j 352 
Baliari Total 352, 
PMAY(U) Total RFR £ 352 
Baflart siruguppa TMC [Vajpavee Urban Housing Scheme 
y | ET 
iBallari Slruguppa TMC 51 
\Ballarl pees THe ———elparee Wan Housing Scheme [2017-2018. 67 
p £ [2017-2018 Total 118 
: Siruguppa TMC Total El i 271 
Ballarl Total ee K 271 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 271 
Bablari [Tekkalakota TP IDr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 132 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧ-2 
ವಿವಿಧ'ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಸಿ, 'ಲಾಸುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ ನ 
District Taluk ತ Scheme Series Bets.Count 
ENT 
Baflari Tekkalakota TP (Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 30. 
§ [2017-2013 Total 
[Tekkalakota TP Total } 
Balan Total 2 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 
Ballari iTekkalakota TP PMAY{(Y) [2016-2017 
2016-2087 Total 22: 
Ballar. .\Tekkalakota TP PMAY{U) [2017:2018 25 
(2017-2018 Total 2 
Tekkalakota TP Total 25¢ 
Ballari Total ರ ಸ 25¢ 
» ಜೆ PMAY{U) Total 250 
Ballari > Tekkatakota TP. Vajpayee Urban Housing Scheme 12016-2027 | 206 
2 R * [2016-2017 Total 206 
‘Ballarf [Tekkalakota TP. [Va]payee Urban ‘Housing Scheme (2017-2018 36 
Ballari Tekkalakota TP Vajpayee Urban Housing Scheme” 2017-2018 27 
wa "2017-2018 Total [71 
[Tekkalakota TP Total 269 
Ballarl Total 269 
§ Vajpayee Urban Housing Scheme TotaT 269 
Belagavi Ainapur TP Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 1 
2016-2017 Total 1 
[Ainapur TP Total K 1 
Belagavi Total 1 
Devraj Urs Housing Scheme Total 1 
Belagavi Ainapur TP (Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana. (2016-2017 122 
[2016-2017 Total 122 
- [Ainapur TP Total ಗ 122} 
‘Belagavi Total 122| 
ನ Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 122 
[Belagavi Ainapur TP [PMAY(U) 2016-2017" 123 
2016-2017 Total 123 
Ainapur TP Total 123, 
[Beagavi Total 123 
D [PMAY(U) Total 123} 
Belagavi JAinapur TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 E 32 
Belagavi Ainapur TP [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 29 
2017-2018 Total 61 
Ainapur TP Total 61 
Belagavi Total 61 
g Vajpayee Urban Housing Scheme Total 61 
Belagavi JArabhavi TP Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana (2016-2017 ್ಸ 79 
ವ (2016-2017 Totaf 79 
p [Arabhavi TP Total 79, 
[Belagavi Total T 79 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana LT 29 
Belagavi Arabhavi TP PMAY{U) 12016-2017. 187} 
_ £ 2016-2017 Total 187 
Belagavi Arabhavi TP PMAY(U} 2017-2018 44] 
Belagavt Arabhavi TP. [PMAY{(U) 2017-2018 
| SE ಬ 2017-2018 Jota 
- § Arabhavi TP Total 
Belagavi Total ಭು § N 
 JPMAYIG] Tor IN 
[Bélapavi [Arabhavi TP [Vajpayes Urban Housing Scheme srr 4 HE 


Ne 
LA0-637. ಅನುಬಂಧ - 


| ೭೭: ಬಿವಿಧವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಕಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme Serles Benf.Count 
i 2046-2017 Total 103 
Belagavi Arabhavi TP Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 54 
Belagavi Arabhavi TP [Valpayee Urban Housing Scheme 2017-2018: 40| 
್ಞ ” (2017:2018 Total 24 
|Arabhavi TP Total 197} 
[Belagavi Total pt 197 
g Vajpayee Urban Housing Scheme Total 197 
Belagavi Athan Basava Housing Scheme 2016-2017 1838 
Belegavi Athani Basava Housing Scheme 2016-2017 17} 
2016-2017 Total 1855 
Belagavi JAthanl Basava Housing Scheme 2017-2018 2142: 
Belagavi Athanl Basava Housing Scheme [2017-2018 488 
£ 2017-2018 Total 2630) 
Athani Total 4485) 
Belagavi Total - 2185 
Basava Housing Scheme Total 4485 
[Belagavi Athan Devraj Urs Housing Scheme [2016-2017 1009| 
2016-2017 Total 1009} 
[Belapavi JAthani Devraj Urs Housing Scheme [2017-2018 193, 
(2017-2018 Total 
iDevra) Urs Housing Scheme Total 
[Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017: 
[2016-2017 Tota} 26} 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana (2017-2018: 734 
[2017-2018 Totat 
EN RET) 
ERSTE ESSN RAT] 
[or.8.R Ambedkar Nives Yojans Total {aol 


[PMAYIG] 2016-2017 | 333] 

[20162007 | 42 
[20172008 |” 255| 
[2047-2018 Total | 5S 


[Athani Total [ 
1840| 
[PMAY(G) Total 1840) 
JAthanf TMC. [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana (2016-2017 40] 
ಸ N 2 ್ಸ 2016-2017 Total 40 
Athani TMC Total 40 
[Belagavi Total 40 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 40 
Belagavi |Athani’TMC: PMAY(U} 2016-2017 F 153 
[2016-2017 Total 153 
Belagav] JAthani TMC [PMAY{UY [2017-2018 40 
B 2017-2018 Total 40 
K Athani TMC Total k 193: 
\Belagavi Total ಸ 4 193 
[PMAY{U} Total ಸ 4] 193 
Belagavi ಸ Athani TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017. 121 
(2016-2017 Totat 121 
lBelagavl Athanl TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 mR 58 
NNR 2017-2018 Tatal 58, 
Athani TMC Total 179 
[Belagavi Total RG 179 


LAQ-637 ಅನಮುಬಂಧೆ-2 
ಜಿತ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾ 'ಸುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk _ § Scheme Series Bem.oun 

# Vajpayee Urhan Housing Scheme Total 179 
[Belagavi ———— [faliahongol [Basava Housing Scheme ಫ |2016:3037. 1861 
? 20162027 Totat 1861 
Belagavi Baflahongaf Basava Housing Scheme 2017-2018 1506} 
[Belagavi iBailahongal Basava Housing Scheme 2017-2018 540] 
7 —Ja72016 Toei] 6 
Bailahongal Total 3907 
Belagavi Total Ry | J 390 
4 £ Basava Housing Scheme Total 5 3907} 
Belagavi: Bailahongal Devraf Urs Housing Scheme 2016-2017 _l 19 
- 2016-2027 Totat 38 
Bega Bafishongal Deal Urs Housing Scheme 20172018 3a5| 
: R 2017-2038 Total 143 
Baliahongal Total 162 
[Belagavi Total 162 
iDevraj Urs Housing Scheme Total 162, 
Belagavi Bailahongal Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017. W| £61 
[2016-2017 Total 881 
Belagavi Ballahongal Dr.B.R Aribedkar Nivas Yojana 2017-2018 282| 
[2017-2018 Total 282 
1143 
Belagavi Total 1243} 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 1143 
Belagavi 608 
[Belagavi 221 
UT El (| 
Belegavi [PMNS ois | 
SCENT TTT naoisTonl ETT 
| ss 
MEPS SRE] KERRSIT] 
[PMAY(G) Tots 1155 
Belagavi [salshong! TMC ore Ambedkar vn es 3 
SESSA NESE EE ————eso7 onl ET] 
[Belagavi [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana. 17 
LE  ] 2027-2018 Total 
[oT [pallahonesl TMCTo ESET EE SS REAR] 
: [Belagavi Totat 56 
Dr.5.R Ambedkar Nivas Yojana Total 56 
Belagavi Bailahongal TMC [PMAYU} 2016-2017 115 
2016-2017 Total 115 
[Belogavi Bailahongal TMC [PMAYIU) 2027-2018 95} 
[2017-2018 Total 95 
Batfahongal TMC Total —] 210 
[Belagavi Total 210 
[PMAY(U) Total 210} 
Belagavi Bailahongal TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 . 76, 
F [2016-2017 Total 76] 
Balagavi Ballahongal TMC Vajpayee Urban Housing Scheme. 2017-2018 79) 
ee Total} 75} 
Sailahongal TMic Total ; | 
[Belagavi Total - 155 
falpayee Urban Housing Scheme Total. 155 
Belagavi Belagavi Basava Housing Scheme 2016-3017. 33] 
IBelagavi Belagavi Basava Housing Scheme: (2016-2017 160} 
g 20162017 Tol Se 1095 
eidgavi — [Belagavi [Basava Housing Scheme 2017-2018 1548) 


4 
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£ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
- District Taluk Scheme Series Benf.Count 
Bclagavi —Tsslogav Szcovs Housing Scheme 2017-3018 738] 
30172018 Total | — el 
- Belagavi Total : 33 
Relagavi Total 3381| 
[Basava Housing Scheme Total ವಾಕ್‌ 3381 
JBcogoi - Belagavi Deval Urs Housing Scheme 2015-2017 62| 
” 2046-2017 Total | 621 
Relagavi Bclagavi Deva] Un Housing Scheme. 2017-2018 106 
ರಾ 2007208 Toral | 106 
selagai Total 168] 
Bclagavi Total ET 
[Devraj.Urs Housing Scheme Total 168) 
Bclagavi Belagavi Dr.8.R Ambedkar Nias Yojana 2015-2017 545 
H MN EE 545 
Belagavi Belagavi Or8.RAmbedkar Nivas Yojana. 2017-2018 1305} 
2027-2018 Total | 1305 
BelagaviTotal 1850 
Belogavi Total 1850} 
[Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 1850 
Belagavi 


Belagavi 


Belagavi 


[Belagavi CC Total 
SEC ESSE 


(Belagavi'CC 
Belagavi [Belagavi CC 


[Belagavi CC Total 


[Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana. 2016-2017 

20i62oi7Toth | 14 
I 
[Or.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total EN NET 


EE [20620i7rotd 
2017-2018 


[ 


[Befagavi Total 30| 
y PMAY(U) Total y 30 

Belogavi Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 16 
2027-2018 Total 16] 

f ”- “ |Belagavi CC Total 16 
Belagavi Total 16] 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 16] 

[Belagavi [Boregav TP Devraj Urs Housing Scheme [2016-2017 [ 33] 
2018-2017 Total 43 

elagavi [Boragav TP Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 55 
| f 2017-2018 Total 55 
Boragav TP Total 58] 

Belagavi Total 5 081 
Bevraj Urs Housing Scheme Total : 58 

ad Boragav TP [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 52) 
g 2016-2017 Totat 52 

[Boragav TP Total 52 

Beiagavi Total CN SET 
[Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 52 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧ-2 
ವಿವಿಧ-ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 'ಒಮ್ಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ ದ 
District Taluk i Scheme Series Ben.count 
Belagavi Boragav TP [PMAY{U) 2016-2017 4 
2016-2017 Total 4 
[Boragav TP Total 4 
Betagavi Total 4: 
-|PMAY(Y} Total 4 
lBelagavi [Chennammiana Kithur TP Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017. ET 
ERA [20162017 Total 1c 
[Chennammana Kithur TP Total 30 
[Belagavi Total g R 10 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 10 
Belagavi ‘Chennammana Kithur TP. [PMAY(U). - [2016-2017 - 10 
E 2016-2017 Total 10 
Belagavi [Cherinamman Kithur TP PMAY(Y) 2017-2018 23 
ಭೆ ಮ 2017-2018 Total 23 
[Chennammana Kithur TP Tost 33 
Belagavi Total 33 
[PMAY(U) Total 33 
Belagavi Chennammana Kithur TP. Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 30 
p (2017-2018 Total 30; 
-\Chennammana Kithur TP Total 30} 
[Belagavi Total 30 
[Vajpayee Urban Housing Scheme Total 30} 
Belagavi [Chikkodi Basava Housing Scheme (2016-2017 1669 
Belagavi. iChikkodi |Basava Housing Scheme. (2016-2017 357 
2016-2017 Total 2026] 
Belagavi [Chikkodi Basava Housing Scheme [2017-2018 
Belagavi [Chikkodi (Basava Housing Scheme 2017-2018 
2017-2018 Total 
[Chikkotli Tota} 
\Belagavi Total 
[Basava Housing Scheme Total N 
[Belagavi [Chikkodt Devra}Urs Housing Scheme 2016-2017 
2016-2017 Total 
Belagavi [Chikkodi Devraj Urs Housing Scheme. 2017-2018 
ಃ 12017-2018 Total 
(Chilkodi Totat ಸ 
[Belagavi Total 
Devraj Urs Housing Schéme Total F 
IBelagavi [Chikkodi Dr.8.R Ambedkar: Nivas Yojana (2016-2017 
2016-2017 Total 
Belagavi Chikkodi Dr.B.R Ambedkar Nivas. Yojana (2017-2018 
ಸ್ಯ 2017-2018 Total 
BelegeviTotl ್ಲ 7 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Tota 
Belagavi IPMAY(G) 2016-2017 
Belagavi PMAY(G) [2016-2017 | 
2016-2017 Total | 
(Feleeati PAYG 20172018 
12017-2018 Total 
BelagauiTotT —T 
K [PMAY(G) Total ನ 
Betagavi [Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 f 
| p 2036-2027 Foal 
[Belagavi [Chikkodi TMC [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2017-2018 


Ned 


140-637 ಅನುಬಂಧ 
ವಿವಿಧ'ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 'ಲಾಃ ವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 

District Taluk Scheme Series Benf.Count 
[2017-2018 Total 81 

Chikkodi TMC Total 128 

128} 

Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 128] 

[Chikkodi TMC PMAY{U) [2016-2017 85) 

K K 2016-2017 Total ಔನ 

Chikkodi TMC Tota 85 

85; 

[PMAY(U) Total 25 
Chikkodi TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 40 
R ¥ 2016-2017 Total 40 

iChikkodi TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 158 

|Chikkodi TMC. Vajpayee Urban Housing Scheme (2017-2018 50| 

[2017-2018 Total 208} 

iChikkodi TMC Total 248, 

Belagavi Total 248, 
Vajpayee Urban Housing Scheme Totat 248} 

Belagavi Chinchati TP Devraj Urs Housing Scheme. [2016-2017 4] 
12016-2017 Total 4| 

Belagavl iChinchali TP Devra] Urs Housing Scheme 2017-2018 37; 
2017-2018 Total 37} 

iChinchali TP Total 41, 

Belagavi Total Ai 
Devraj Urs Housing Scheme Total 41 

Belagav) iChinchali TP Dr.B.R Ambedkar: Nivas Yojana 2016-2017 206 
[2016-2017 Total 206} 
iChinchall TP Total 206! 
[Belagavi Total 206) 
OrB.R Ambedkar Nivas Yojana Total 206} 
Belagavi Chinchali TP PMAY{U) 2016-2017 462} 
(2016-2017 Total 462 
[Chinchali TP Total 462 
[Belagavi Total 462 
PMAY{U) Total 462, 
[Belapavi [Chinchali TP. Vai Urban Housing Scheme (2016-2017. 256} 
[2016-2017 Total 256 
Belagavl [Chinchali TP Vajpayee Urban, Housing Scheme (2017-2018 28 
2017-2018 Total 28 
[Chinchali TP Total 284 
Belagavi Total $ 284 
- Vajpayee Urban Housing Scheme Total 284 

Belagavi Gokak Basava Housing Scheme. 2016-2017 2613 
Belagavi Gokak (Basava Housing Scheme 2016-2017 280) 
f 2016-2017 Total 2893 

Belagavi Gokak Basava Housing Scheme (2017-2018 2434 
Belagavi Gokak [Basava Housing Scheme 2017-2018 3024 
2017-2018 Total 5458 

ವ Gokak Total 8351 
[Belagavi Total 8351 
[Basava Housing Scheme Total 8351 

(Belagavi. Gokak Devra} Urs Housing Scheme. .[2016-2017 18} 
[2016-2017 Total: 18 

Belagavi Gokak Devraj Urs Housing Scheme . [2017-2018 73 
[2017-2018 Total 73 

‘Gokak Total | 1 

Befagavi Total 91 


LAQ-637 ಅನುಬಲಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ ಸಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ oN 
ie |] p Scheme Series Benr.Coun 
i ] [Devraj Urs Housing Scheie Total [3 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 128 
2016-2017 Total 128 
Belagavi Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 66 
wu 2017-2018 Toa 66 
194 
Belsgavi To 194: 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 194; 
Belagavi [Gokak [PMAYIG) 2016-2017 
Belagavi [Sokak (PMAY(G) 2016-3027 
ರ] 2016-2017 Total 
Belagovi [PMAYIG) 2017-2018 
RES [2017-2028 Totaf 
Gokak Tota 
Belagavi Total 2 
[PMAY(G} Total 
(Belagavi Gokak CMC Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 20162017 
20162017 Totat 
: (Gokak CIC Total 
Belagavi Total 
STREETERS IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total B 
[Belagv —————ok CMC IPMAY{U) [2016-2017 


Belagavi Total 


Gokak CMC 


Gokak CMC Totaf 


[Vajpayee Urban Housing Scheme 


2016-2017 Total 


[2027208 2g] 


Vajpayee Urban Housing Scheme 
[— UU masa 128 
[Sokak CMe Totai ESE 221 
NESTE SEN EES 
ANNES PNET alpayee Urban Housing Schome Total ET 
eo ———aree Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 EET) 
2016:2017 Total 138 
135} 
ರ್‌ (Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 133] 
Belagavi HarugeriTP IPMAY(U) 252 
[2016-2037 Total 352 
& HarugesiTP Total 252 
Belagavi Total 252 
PMAYIU) Total 252 
Belagavi [HerugeriTP [Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017. 168 
2016-2017 Total 168] 
[Belagavi HarugeriTP [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 30} 
2017-2018 Total 36 
HarugeriTP Total 198 
Belagavi Total EF 158 
Vajpayee Urban. Housing Scheme Total 198 
Belagavi. Hukkeri [Basava Housing Scheme 2016-2017 1730 
Bélagavi Hiikkeri [Basava Housing Scheme 20162017 84 
[2016-2017 Total 1814 
[Belagavi _ [Hukkeri [Basava Housing Scheme 2017-2018 1394 


XN 


LA0-637 ಅನುಬಂಧ-2 
ವಿಬಿಧ ಪಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District ಸ Taluk iA Scheme Serles Benf.Couint 
Belagavi fHukkerl [Basava Housirig Scheme 2017-2018 132. 
- ” 2017-2018 Total 272. 
Hukkeri Total ಈ 453 
[Betagavi Total 253 
jE ‘Basava Housing Scheme Total 453 
Belagou Devrai Urs Housing Scheme 2016-2017 34 
[2016-2047 Total El 
Belagavi [Devra] Urs Housing Scheme [2017-2018 31 
[2017-2018 Total 34 
[7 
[7 
[evra] Urs Housing Scheme Total 6a 
Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 20162017 1768 
: 2016-2017 Total 1768 
Belagavi lukkert [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yoana 2017-2018 1066 
4 2017-2018 Total 1066 
2834 
3838 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 2834 
Belagavi [Hukkeri PMAVIG) 20162017 ETN 
Belagavi Hukkeri [PMAVIG) 2016-2017 765} 
2016-2017 Total 19101 
Belagavi Fukkert [PMAVIG) 2017-2018 544] 
2017-2018 Total 624 
iHukkerl Total y 2554 
Belagavi Total [NE ssl 
———— 
Belagavi Devra] Urs Housing Scheme 
EN SENN TET RR 
SS TTT NS SN RE 
[Belov Toto EE] 
peas HousingScheme Te || 
[Belagavi IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 [| ~~ 38] 
ears] —s 
edie Torsl SEEN ERE SRST PERE 
SSS SSN SEES GET) 
y [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total g 39} 
[Belagavi f [Hukkeri TP [PMAY(U) [2016-2017 60| 
ರ [2016-2017 Total 
lHukkeri TP Total 
iBelagavi Total 
[PMAY(U) Total 


Belagavi 


0162017 
2016-2017 Total 
20172018 


2017-2018 Tota} 30 
RN 90] 


90 

Vajpayee Urban Housing Scheme Total ಸ y 90 
[Devraj Urs Housing Scheme: 2016-2017. 6 
ವ ್ಸ ಇ 


[Vajpayee Urban Housing Scheme 


Belagavi 


[Vajpayee Urban Housing Scheme 


Befagavi Totaf 


Belagavi 


201652017 Total 
[2 
BelagaviTotal 6 
iDevraj Urs Housing Scheme Total. 5] 
Belagavi Kabbur TP [Dr.B-R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 50} 


2016-2017 Total 50 


140-637 ಅನುಬಂಧ-2 


ವಿವಿಧ'ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ ಸ್ಥಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk 


MP 
NR ೫ 5 
Belsgaui Tor [EN 

IBelagavi 


PMAY(Y) (2016:2017 11; 
2016-2017 Total 11: 


1 

PMAY{U) Total 11+ 

[Vajpayee Urban Housing Scheme [3 

[| 68 

Vajpayee Urban Housing Scheme 14 

2017-2018 Total 14 

_ 82 

Belagavi Tota | | 32 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 82 
Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 ನ 
[ [2016-2017 Total 53 
g ¥ 53 

Belagavi Total 53 
(Dr-B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 53 

Belagavi Kallolll TP [PMAY(U) 2016-2017 153 
2016-2017 Total 153 

Belagavi [Kallolli Tp [PMAY{Y} 2017-2018 26 
[2017-2018 Total 26 

IKallotli TP Total 


[Belagavi Total 


EN: a 
[PAV —————— 


elpayvee Urban Toa [eT 
nse — 


Vajpayes Urban Housing Scheme [2017-2008 |] 
[TEST Tt 


[3] 
TT SRT NRPS 
(Belagavi Kamkanavadi TP Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 19} 


| 


elagavi 


| 


120162017 Totat 19 
Belagavi Kamkanavadi TP Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 162 
H 2017-2018 Total 162 
[Kamkanavadi TP Total 183| 
Belagavi Total _ f 181 
_ (Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 381) 
Belagavi Kamkanavadi TP IPMAY(U) F 2016-2017: 23 
3 8 2016-2017 Total 23 
 [Belagavi KamkanavadiTP. PMAY(U) 2017-2018 W| 131, 
_ 2017-2028 Total 131 
RR Kamkanavadi TP Total TY 
[Belagavi Total 
? PMAY{G} Total 
Belagavi Kamkanavadi TP Vajpayee Urban Housing Scheme 
Belagavi Kamkanavadi TP Vajpayee Urban Housing Scheme 
Belagavi Kamkanavadi TP Vajpayee Urban Housing Scheme 


KamkanovadiTPYoKl 


ea 1 


Neu! 


LAQ-637 ಅನುಬಂಥ-2 
ಸ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ: ಮಾಡಿರುವ ವಿವರೆ 
District Taluk Scheme Seles Benf.Count 

Vaipavee Urban Housing Scheme Total f EY 
[Belagavi Khanapur |Basava Housing Scheme 2016-2017 1095 
N 10951 
Blagovi Khanapur [Basava Housing Scheme 1186 
pS Using Fr 
——[Khanapur Total 2281 
[Belagsvi Total 2281 
[pasava Housing Scheme Total EY 
iBelagavi isriapor iDevraj Urs Housing Scheme 2 
2: 
Khanapur Total 2 
Bclagavi Total § | 
iDevraj Urs Housing Scheme Total 2 
[Belagavi Khanapur [Dr.B-R Ambedkar Nivas Yojana 390| 
j 390} 
Belagavi ‘|Khanapur [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 149} 
149 
Khanapur Total 539 
Betagavi Total 539, 
[Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 539 
[Belagavi. Khanapur [PMAY(G) 2016-2017 296! 
[Belapavi Khanapur PMAY(G} 2016-2017. 108} 
[2016-2047 Totat 404| 
Belagavl Khanapur [PMAY{G) 2017-2018 188} 
[2017-2018 Total 188 
C—O 
Belagavi Tote El ea 
TOR NN NN 592 
[Glog —————haapore [Deva Urs HousingScheme 20162017 4 
> NN SN TTI] 4 
ForaparT Total TSN SESE p 
ETAT SN SN 4 
Eels Housing SchemeTot | |] 4 
dee ————fenapurte [Dr BR Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 19 
ES rats 19 
§ Khanapur TP Total 19; 
[Belagavi Total 19 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total " 19 
Belagavi Khanapur TP PMAY{(U) (2016-2017 35 
2016-2017 Total 35 
[Belapavi Khanapur TP PMAVU} 2017-2018 rN 
2017-2018 Total | 21 
Khanapur TP Total 56 
[Belagavi Totat 56 
- [PMAAYU) Total PEER | 56 
Belagavi [Khanapur TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 16 
ಸ R ಸ 2016:2017 Total 16 
Belagavi Khanapur TP Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 24 
& ಖು E SRE 2017-2018 Totat 24 
[KhanapurTP Tota} y 40 
[BelogaviTotsl - EN mes 46 
3 Vajpayee Urban Housing Scheme Total x 40 
* -[Selagavt Konnur TP Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana (2016-2017 132 
ES po 2016-2017 Total 733 
KonnurTP Total 132 
[Belagavi Total -T | 132 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಜಕುವ ವಿವರ 


Taluk Scheme Series Bek..~ount 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 13; 
Belagav). .JPMAY(U} 2016-2017 
2016-2017 Total 
Belagavi [Konnur 7P PMAY{U} 2017-2018 
[2017-2018 Total 
Konnur TP Totat 
Belagavi Totaf Ne 
IPMAY(U) Total 1 
Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme 2016:2017 
[ERR 2016-2017 Total 
Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme 
Konnur TP Total 
Belagavi Total Fok. n ೫ 
k 2 Vajpayee Urban Housing Scheme Toisi 
[Belegavi [Kudachi TP Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 
Kudachi TP Total 
Belagavi Total 
Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana Totat 


Kudachi TP [PMAYIU) 


IKudachi TP 
(Kudachi TP 


PMAYU} 
[PMAYIU) 


IKudachi TP Totaf 


| 
EEE NN nS 
[RudachiT pave Urbsn Fuse Sree [2016-2017 | 


26 
RCRA SCE 20162017 Total |6| 
KudachiTe avec Uiisn Hoie creme [2017205 | 
Do 2027-2018 Total | — So] 
SADT ESSEC SRR ESNSTR] CORRE 
Tove ono SFE 


| ET 62 
ERS Fan niedi atone —g 
| [2015207 oi | | 
IM.K. Hubblti TP Total 9 

El 

E) 


Belogavi Total 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 

Bclagavi IM.K. Hubblli TP (PMAYIU) 2016-2017 33 
T 20162017 Total ನತ 
MK. HubbillTP PMAVU) 20172018 | 3} 
ಎ sos | 4 
[M.K. Hubbiil TP Total 2 57 
ಗ್‌ Total [ 57 
ನಾ [PMAYIU] Total E 57 
Belagavi IM.K. Hubli TP [Vapayee Urban Housing Scheme 20162017 5ರ 
; > 20162017 Toni 50] 
Belagovi IM.K Hubli TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2015 04 
Belagavi (MK. Hubblii TP f Vapayee Urban Housing Scheme 2017-2018 25| 
E f 2017-2018 Total | 125 
IM.K: HubbiiiTP Total IN 179 
Belagavi Total 7 179 
[5 [ajpayee Urban Housing Scheme Total 7 179) 
Belagavi MallapuraP GTP Dr-8.R Ambedkar Nivas Yojaria 263017 68} 


LAQ-637 


ee 
ಅನುಬಂಧ-2 


ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು 


District Taluk 


ಸಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
Scheme: Series Benf.Count 


2015-2017 Total 


Mallapura P GTP Total 


Dr-B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 


MallapuraPp GTP [PMAY(UY 2016-2017 193 

2 K [2016-2017 Total 193 

Mallapura P. GTP Totaf 193 

Betagavi Total [| 153 
. [PMAY(U) Totat 193 
Belagavi Mallapura P-G TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 115 
2016-2017 Total 115} 

Belagavi MallapuraP GTP Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 13 
(2017-2018 Total 13 

Mallapura P G TP Total 128] 

[Belagavi Total 128] 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total. 128 

Belagavi Mudalei TMC Dr,B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 75 
[2016-2017 Total. 75, 

Mudalsi TMC Total 75 

75 
IDr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 75} 

Belagavi Mudalgi TMC IPMAY(U) [2016-2017 79! 
2016-2017 Total 79 

Belagavi Mudalgi TMC [PMAY{U) 12017-2018 14; 
(2017-2018 Total 14, 

[Mudolsi THCTot TT] 93 

Botagavi Total ATR NSCS STAGE TS REET 
MAN] 93 

Belagavi [Vaipayee Urban Housing Scheme 2016-2017 40 
Ui do] 
Valpayee Urban Housing Scheme [2017208 —“as\ 
UE ira 3] 
CO ——[MudalsiMCTo ET} 
Beiter | 33 
| Vajpayee Urban Housing SchemeTotal [|8| 
IMugalaKhod TMC. [PMAY{U) 2016-2017 173 
| 2016-2017 Total 173] 
Mugalakhod TMC Total 173 

‘Befagavi Totaf 173 
f [PMAY(U) Total 173) 
Belagavi Mugalakhod TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-20147 175 
9 Hf 2016-2017 Totat 175} 

iMugatakhod TMC Vajpayee Urban Housing Scheme: [2017-2018 38 

gf [2017-2018 Totat 38 

Mugalakhod TMC Total £: 213 

213 

} Vajpayee Urban Housing Scheme Total § 213 

Munavatli TMC. [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 33 

ಸ 2016-2017 Total 33 

Munavalli TMC [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana y 33 

2017-2018 Total 33, 

Munavalli TMC Total 66; 

ಭು 66 

. (Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total £6 

Belagavi IMunavalli TMC [PMAY{U) 65) 


2016-2017 Total | 


LAQ-637 


ಅನುಬಲಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಕ ಕಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಜಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District - Taluk. _Scheme Beny.~ount 
[Belagavt Munavalli TMC - |PMAY(U} 2017-2018 51 
SE ವ } (2017-2018 Total 5 
Munavalli TMC Total g 11¢ 
Belagavi Total 115 
IPMAY{U) Total 119 
Munavalti THE Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2015. 33 
: [2016-2017 Total 33 
Munavalli TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-20187 20 
2017-2018 Total 20 
Munavalli TMC Total 53 
: 53. 


————l 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 


anne ——— 
Belogavi Total ENR 
[Belg oan te —————— 


Tassie ET 
SUNS ERRESNTESN FNNEANST SERUN 


Vajpayee Urban Housing Scheme 


Devraj Urs Housing Scheme | 
2017-2018 Total [— 
Naganuru TP Total 
[Belagavi Total 
£ Devraj Urs Housing Scheme Total 
Belagavi Naganuru TP (Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 
2016-2017 Total 
Naganuru TP Total 
Belagavi Total F 
iDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 15 
Belagavi Naganuru TP [PMAY{U} [2016-2017 64 
(2016-2017 Total 64 
BelagavT Naganuru TP. PMAY{(U) 2017-2018, 24| 


2016-2017 Total 


| 


[Belagv Nn ———— ce Urban Housing Scheme [20172018 “| 
Naganuru TP 2027208 |] 
EN NEES EE 314 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 314] 

Belagavi Nippani CMC Devraj Urs Housing Scheme (2016-2017, 61 
(2016-2017 Total 61 

Nippani CMC Fotal 1 

(Belagavi Total 61 
Devra} Urs Housing Scheme Total 61 

Belagavi Nippani CMC (Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017. 118] 
RK Se ವ [2016-2017 Total 118 
A ಸ Nippani CMC Total oT] 
Belagavi Total 118] 
[2 Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 118] 
[Belagavi Nippani CMC PMAY(U) K 240 
240 

೨ Nippanl CMC Total 240 
Belagavi Total an] 
PMAYIU) Totaf 240 

: [Belagavi Nippani CMC Vajpayee Urban Housing Scherie 152 
K K 152 

Nippani'CMC Tota} 152 

LBelagav! Total 152] 


\ 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧ್ರ2 
pe ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಪ ಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಚಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 

District Taluk: Scheme Series _] ent.Count | 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total R 152 
Belagavi [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 86 
(2016-2017 Total 86 
5 ಸ 86 
[Belagavi ‘Total 86] 
- Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 86, 
Belagavi PMAY(U} 2016-2017 32 
2016-2017 Total 92, 
Belagavi IPMAY(U) 2047-2018 17 
Belagavi [PMAY(Y) 2017-2018 2| 
12017-2018 Total 3) 
111, 
[Belagavi Total 11% 
[PMAY(U) Total 111, 
Belagavl Vajpayee Urban Housing Scheme [2016-2017 —} 83 
| 2016-2017 Total | 83 
Belagavi [Vajpayee Urban Housing scheme [2017-2018 | 
Belagavi [Vajpayee Urban Housing Scheme (2017-2018 22 
[2017-2018 Total 84| 
ಬ 167 
[Belagavi Total 167 
೫ Vajpayee Urban Housing Scheme Total 1671 
[Belagavi (Basava Housing Scheme 2016-2017. 636 
Belagavi [Basava Housing Scheme (2016-2017 278] 
[2016-2017 Total 914 
R [pesavs Housing Shave ors |i 
Belagsvi asavs Housing Scheme ois —] 


Ramdurga Total 
Belagavl Total ATS 


(Basava Housing Scheme Total 
[Devraj Urs Housing Scheme 


Devraj Urs Housing Scheme 


2017-2018 Total B71 
(—™—™ 
SN RTT 
RSS 1785 
[2016-2077 | 37 
2017-2018 363 


2017-2018 Totat 


400 
[Belagavi Total 400} 
Devra} Urs Housing Scheme Total 4001 
" |Belagavl Ramdurga Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana. 2016-2017: 347) 
2016-2017 Yotal 347) 
Belagavi Ramdurga Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 2190] 
§ ಪ 2017-2018 Total 2190 
Ramdurga Total 2537] 
iBelagavi'Total 2537 
ಸ (Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 2537 
Belagavi Ramdurga PMAY(G) 2016-2017, 137] 
Belagavi Ramdurga [PMAY(G} 2016-2017 48] 
(2016-2017 Total 
[Belagavi Ramdurga PMAY(G) [2017-2018 
(2027-2018 Total: 
[Ramdurga Total 5 31] 
(Belagavi Total 241 
2 [PMAYIG) Totat K {- 241) 
Belagavi Ramdurga TMC _[Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana (2016-2017. - 24 
2016-2017 Totat 24 
Ee Ramdurga TMC Total Be 3 


LAQ-637 ಅನುಬಲಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ನಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme Series Ben:.Count 
[Belagavi Total + 5 ಪ 2 
§ [Dr-B.R Ambedkar Nivas Yojana Total ್ಥ 2 
Belagavi PMAY(U) 2016-2017 - 4 
f 2016-2017 Total Ei] 
ree 2017-208 5 
2017-2028 Total 54 
93 
Belagau’ Total 93 
. [PMAYUU) Total : [ F 
Belagavi [Ramdurga TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme (2016-2017 18 
§ _ 2016-2017 Total 18 
Belagavi Ramdurga TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 51 
[2017-2018 Totat 51 
[Ramdurga TMC Total 65 
Belagavi Total 69 
R [Vajpayee-Urban Housing Scheme Totat 69 
Belagavi Rayabag [Basava Housing Scheme. 2016-2017 1554 
Belagavi Rayabag Basava Housing Scheme 2016-2017 188 
ah |. (2016-2017 Total 1742 
Belagavi Rayabag [Basava Housing Scheme 2017-2018 - 1654 
[Belagavi Rayabag [Basava Housing Scheme [2017-2018 1550 
2017-2018 Totat 3204 
[Rayabag Total p 4946 
[Below Tool 4946) 
[Belogavi ——Rayabog TT] 
EE nisl 
SN TS NEN EN CN 
Belagavi Total 


Rayabag 


Rayabag Total 


Betagavi Rayabag 578, 
Belagavi Rayabag 204 
782| 

Belogavi Rayabag - 388 
3 2017-2018 Tota 388 
Rayabag Total F 1170} 

[Belagovi Totai £ 21170} 
್ಷ 1270} 
[Belagavi Sadalga TP 20152017 3 
- 2016-2017 Total 23 

k [Sadafga TP Total 23 
[Belagavi Total 33 
23 

Belagavi Sadalga TP 2016-2017 66 
| 2016-2017 Total 60} 
§ 'Sadalga TP Total 2 

elagavi Total eo 


WE 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧ-2 
pe ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಪ ಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme. Series Benf.Count 

[PMAY{Y) Total 60, 
Belagavi ್ಯ TP Vajpayee Urbari Housing Scheme 2016-2017 37] 
2016-2017 Toer| 37 
Belagavi [ET TP [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 19 
2017-2018 Tota) 19] 
 [Sedolga Te Total 56 
[FeRewiTa 56 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total iu —| 
Belagavi 2 |Sankeshwar TMC IDr.B:R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 42 
Fe 2016-2017 Total | 42 
‘Sankeshwar TMC Total 42 
Befagavi Total g 42 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 42 
Belagavi Sankeshwar TMC PMAY(U) 2016-2017. 78) 
(2016-2017 Yotal 78 
Belagavi [Sankeshwar TMC [PMAY{(U) 2017-2018 28 
2087-2008 Total [— 28 
‘Sankeshwar TMC Totat 106} 
[BelaeauiToial ್ನ 106 
[PMAY(U} Total 106 
Sankeshwar TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 36 
2016-2017 Total 36, 
Sankeshwar TMC. [Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 75 
Sankeshwar TMC /ajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 27 
[2017-2036 voiai | 6 


EE TTT SC EN NN 82 
Belagavi Total EES ES ETN RN 
er isn ogee TA 
[Belg sheds [Or.8.R Ambediar Nivas Yona — dees 
SNARES CNN TT 130 

Shedabala TP Total | 

[OSI ei 130 
NESTE PNET TREE [Dr.B.R Ambedkar Nas Vojsns Tot 
(oe hela Mi 22 
Bets [shedabae TMM 2017-2018 1 
NRE 2017-2018 Total 2 
[Shedabala TP Tots 73 

[FslagaviTotal 23] 
z [PMAY(U) Total 23 
[Belogavi [Shedabala TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 17 
E x 2016-2017 Totel 17] 

[Belagavi | ‘shedabala To Valpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 30 
Belagavi [Shedabala TP Valpayee Urbaii Housing Scheme 207208] 22| 
; 2017-2015 Totai 52 
Shedabala 7P Total 69 

Belagavi Total 69) 
WE Vajpayee Urban Housing Scheme Total 69 
Belagavi [Soudathi Basava Housing Scheme 2016-2017 1374] 
Belagavi Soudathi § Basava Housing Scheme 2016-2017 64 
ಹ ? 2 2016-2017 Total 1435 
Belagavi’ [Soudathi Basava Housing Scheme 2017-2018 1059} 
Belaeavi [Soudatht [Basava Housing Scheme 2017-2018 TT 720 
2017-2018 Toul 1775 

= Soudathi Total g 3213 


Belogavi Total ] 3714] 
L ER IX [Basava Housing Scheme Tota 3214] 


LAQ-637 


ಅನಮುಬಂಧ:2 


ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು 


ಅನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 


District 


Benr;Count 


Taluk Scheme Series 
[Belaesi Scudatii Devraj Ur Housing Scheme 2016-7017 FT 
R 2016-3027 Tol FT 
Selagavi [Soudathi Dera) Urs Housing Scheme 2027-2018 7% 
£ 2087-2015 Totat ET 
‘Scudathi Total p [73 
(Belagavi Total [4 
p [Devraj Urs Housing Scheme Total 88 
Belagavi Soudathi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 962 
2016-2017 Total — 962 
Belagavi Soudethi Dr-B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2038 168 
ರ 2017-2015 Total 168 
[Scudathi Totaf 1130 
Belagavi Total 1130 
Dr-B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 130 
Belogavi Soudathi [PMAVIG) 2016-2017 556 
Belagavi Soudathi PMAV(S) 2016-2017 116 
[2016-2017 Total pe 1072 
Belagavi [Soudathi [PMAYIG) 2027-2018 655 
2077-2018 Tota [7] 


'Soudathi Total 


Soudathi TMC 


Devraj Urs Housing Scheme. 


Soudathi TMC 


Soudathi TMC Total 
AERTS 


Devraj Urs Housing Scheme 


Devraj Urs Housing Scheme Totaf 


‘Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 


Dr:8.R Ambedkar Nivas Yojana 


2016-2017 Total 
(2017-2018. 
(2017-2018 Total 


(2016-2017 
Soudathi TMC 
Soudathi TMC Totat 
Belagavi Total 
Belagavi [Soudathi‘ TMC Vajpayee Urban Housing Scheine (2016-2017 60 
} 2016-2017 Total 60 
Belagavi Soudathi TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 72 
2017-2018 Totaf 72 
Soudathi TMC Total 132, 
Belagavi Total 132 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 132] 
Belagavi ugaraKhurda TMC Dr.B.R-Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 65, 
[2016-2017 Totat £5} 
ugarakhurda TMC Total ಪಡ 65 
'Belagavi Totaf 65 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total AR 65 
[Belagavi lugaraKhurda TMC [PMAY(U) 2016-2017 95 


[0 
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District Tatuk Scheme Serles Benf,Count 
7 20152017 Total 35] 
Belagavi ugaraKhurda TMC PMAYIO} 2027-2018 5 
2017-2018 Tota 5 
lugaraKhurda TMC Total 100 
Belagavi Total _ 100 
[5 (PMAY(U) Total ool 
Belagavi ugarakhurda TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 30} 
K 2016-2017 Tota 
Belagavi. ugaraKhurda TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 
FE 2017-20is Tort | 
fA ugarakhurda TMC Totat 
Belagavi Total 44] 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 44| 
Yaskamba TP (Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 13} 
13 
R [Yaskamba TP Total 7 
IBelagavi Total 13 
ga Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total [| 
[elogaw [PMAYU) 20162017 27] 
2016-2017 Total 27 
27] 
Belagavi Total STEN RPE] 
[PMAY(U) Total rr] 27 
Vajpayee Urban Housing Scheme [016207 |] 
| SS EE 2016-2017 Total 
[Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018. 


ee Total 
TN TI 103 
Benge 


Belagavi Total RR ETT] 
FESS FRETS Vaipayee Urban Housing Scheme Total ERED ETT 
Bengalurd Riis Basava Housing Scheme [2016-2087 | 


SE RECESSES TT 2016-2017 Total 
Bengaluru Rural [Devanahalli [Basava Housing Scheme 2017-2018 
[Devanahali ———————Taasavs Housing scheme 017-2018 


Wy 


(2017-2018 Total 516} 

Devanahalli Total 862 

Bengaluru Rural Total 862 
re [Sere 862 

Bengaluru Rural. Devanahalli Devraj Urs Housing Scheme. - 2016-2017 2 
2016-2017 Yotal 2| 

3engaluru Rural Devanahalli Devral Urs Housing Scheme (2017-2018 ತೆ 
4 [2017-2018 Total 3 

Devanahalli Total 5} 

Jengaluru Rural Total F 5} 
Devraj Urs Housing Scheme Total > 5 

lengaluru Rural Devanahalli IDr:B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 398 
398 

ehgailiru Rural Devanahalli Dr.B.R Ambedkar Nivos Yoana 33] 
: § 235; 

Devanahalli Total 633] 

engaluru Rural Total [3] 
£ [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total ೨ 633 
angalune Rural’ Devanahalli [PMAY(G) 125} 


sngaluru Rural 


(2016-2017 Total 177 


LAQ-637 


Doddabatlapura 


ಅನುಬಂಲಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಧವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ" 
[District - Tatuk RN Scheme Series Benr.Count 
Bengaluru Rural Devanahalli (PMANIG) [017-2018 3 
2 2027-2018 Total 2 
Devanahalli Total 20 
Bengaluru Rural Total 3 | ET) 
g 7 [PMAYG) Total 26. 
Bengaluru Rural Devanahalli TMC Dr.8.R Ambedkar Nva Yojana medi FEY 
2016-2087 Total | 3; 
[Bengaluru Rural [Devanahalli TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana (2017-2018 4 
- § 2027-2018 Total 4; 
Devanahalli TMC Total I 17 
[Bengaluru Rural Total ್ಷ ್ಷ Fi 
E Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total | 1 
Benigaluru Rural Devanahalli TMC [2016-2017 r 22% 
[ 2 j ” [2016-2017 Total 22) 
Bengaluru Rural Devandhaili TMC [PMAYIU) [2017-2018 Fr 
E 2017-2018 Total | 18 
[5 Devanahalli TMC Total aC 
Bengaluru Rural Total 410 
7 [PMAVIUY Total 410 
Bengaluru:Rura} [Devanahalli TMC. Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 101 
- [2026-2017 Total 10 
Bengaluru Rural Devanahalli TMC Valpayee Urban Housing Scheme 2017-2018. Ts 
Sengaltird Rural Devanahalli TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 207-208 36 
2017-2018 Total | 
Bengaluru Rural Total 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total [| 
2016-2017. 
[| 
[Bengaluru Rural |Doddabellapurs 
Bengaluru Rural Doddaballapura 
irae 
kU poddabaliapuraToet | | 
BERG RUT TO Ee 


Devraj Urs Housing. Scheme 


(2016-2017. . 


Doddaballapura 


Bengaluru Rural 


2016-2017 Tota} 
evra} Urs Housing Scheme (2017-2018 28 


2047-2018 Total 28] 


Doddaballapura Totat 595, 

Bengaluru Rural Yotal N 595 
ಹ: ‘Devraj Urs Housing Scheme Total 595} 

Bengaluru Rural Doddabaltapura. Dr:B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 412 
§ [2016-2017 Total | 412 

Bengaluru Ruraf Doddaballapura IDr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 510 
E 2017-2018 Total 510 

ಸ Doddabatlapura Total 922| 

[Bengaluru Rural Tota | } - 9221 
_ p Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total _ 922 

Bengaluru Rural Doddaballapura IPMAY(G) [2016-2017 168} 
(Bengaluru Rural Doddaballapura [2016-2017 14 
2036-2017 re 182 

Bengaluru-Rural Doddabalapura [2017-2018 12 


Doddabatlapurs Total 


2017-2018 Total 12 
194. 


5 


2 \ 


ae7 ಅನುಬಲ 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಬಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme Seles Benf.Count 
Hassan Aur [Basava Holisirig Scheme: 2017-2018 389 
Hassan —Alur Basava Housing Scheme 2017-2018 129 
£ [2017-2018 Total 518 
E ವ Alir Total 1031 
Hassan Total 1031 
Basava Housing Scheme Total 1031 
Hassan [Alur Dr.5.R Ambedkar Nivas Yojana 20162017 376 
್ಣ [2016-2017 Total | 376} 
Hassan Alor Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 120 
2027-2018 Total 120 
JAlur Total 496 
Hassan Total 496 
Dr:B.R Ambedkar Nivas Yojana Totat 496) 
Hassan [Alur [PMAVIG) 20162017 128] 
20162017 Total 118} 
Alur Total 1181 
118 
[PMAVIG) Total 116 
Hassan [Alur TP [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 F) 
2016-2017 Total — 
Hassan [Alur TP Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana [2017-2018 4 
[2017-2018 Total A 
[Aur TP Total 13 
[HassanTos | FE] 
rsh Ambediar Nias Yojnavotal | —T) 
[Hassan MA oer | 9 
[20162017 Total 9 
CEE SSNS CEN NE) 
Hassan Total Es 
CS SEEN 77 NN CEN RR) 
Hassan | [2062007 |5| 
EE El 
[Hasn |] 
UU zoir2oisTotal 6 
OO [AlurTPrTotat Ul 
ESSENSE AS ENTS NEES RESET 
ET 
Hassan [Basava Housing Scheme 2016-2017 1063] 
Hassan ih 2016-2017 1821 
i 1245} 
Hassan Arakalgud Basava Housing Scheme 
Hassan Arakalgud Basava Housing Scheme 
K [2017-2018 Total 
JArakalgud Total 
Hassan Total 
[Basava Housing Scheme Total 
[Hassan [Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 
g [| 2016-2017 Total 
Hassan [Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 | 6] 
2017-2018 Total 6 
JArakalgud Total 73 
Hassan Total 73 
Devraj Urs Housing Scheme Total 73 
Hassan [or.B.R Ambedkar Nivas Yojana [20162017 779 
UT “20e207Tol 779 
[Hassan [Arakalgud Dr.B.R Ambedkar Nizas Yojana 12017-2018 724 
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ಅನುಬಂಧ:-2 
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. District $ Taluk s[ Schenié Serles Henr.Count 
f § leans Tatal 72 

3 ‘Arakalgud Total » 150 

Hassan Total IN 350 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 150, 

Hassan Arakalgud [PMAY(G} 2016-2017 18 

- er 18 

ಧ 5 JArakalgud Total 18: 

Hassan Total - — 18! 

2 [PMAY(G} Totat BES 18 

[tsssan JArakalgud TP Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 5 
8 2016-2017 Total 5; 
[Arakalgud TP Total 5 5 

‘Hassan Total 5; 
[Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 5 

Hassani JArakalgud TP [PMAY{U} 2016:2017 H 
[2016-2017 Totat B 

[Arakalgud TP Total ಸ 

Hassan Total ೫ 
[PMAY(U} Total 9% 

Hassan |Arakelgud TP [Vajpayee Urban Housing Scheme [2016-2017 42 
} IE [2016-2017 Total 42 
[Hassan |Arakalgud TP. [Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 18 
g [2017-2018 Total 18 
[Arakalgud TP Total 60 

Hassan Total KN 60 
paves Urban Housing Scheme Toa 60 

[Hasso sere TT [pasavaHousing scheme Ne 1286 
[Hasson [Arasikere | pasava Housing Scheme —————— 20162007 204 
Tenis] 1490 

Hassan JArosikere TT basvatousng heme ois | 1066 
Hassan [Araslkere TT ™—™™™—[oasava Housing Scheme 20172018 459 
SENSES 2047-2048 Tord 1525 

AraiareTois 3015 

Hassan Totaf EE Es 3015 
OU pasvaHousngSchemeToe 3015 

(Hassan —————Arssikere TS pevaiUrs Housing Scheme ————— esi 24 
sl [2016-2017 rotal 24 
Hassan Arasikere (Devra) Urs Housing Scheme 2017-2018 22 
(2017-2018 Total 22 

JArasikere Totat 46 

Hassan Total 46} 
Devraj Urs Housing Scheme Total” 46} 

Hassan |Arasikere Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 760} 
760 

Hassan. |Arasikere. Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana 370] 
[2017-2018 Total 370) 

JArasikere Total 1130 

Hassan Total 1130] 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 1130 

Arasikere PMAY{(G} [2016-2017 337} 

§ - (2016-2017 Total 337 

JArasikere Total 337 

2 - 337} 
g IPMAVIG) Total 337] 

JArasikere TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 13 

2016-2017 Total 13 


{ 


(WD 

140-637 ಅನುಬಂಧ-2 

ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜಸಗಳಡಿ ೬.ಟ್ರು ಫಲಾನು ವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Stheme Series Benf.Count 
[Bengaluru Rurai To ? 194 
IPMAY(G} Total 194 
cir Rural Doddabailapura CMC [Devraj Urs Housing Scheme. 2016-2017 50 
j 2016-2017 Total 50 
Bengaluru Rural Doddabattapura CMC Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 3 
£ 2017-2018 Total 3 
Daddaballapura CMc Total ರಿತಿ 
Bengaluru.Rural Totat AOHET 53 
y Devraj Urs Housing Schertie Toe] 53 
Bengalurd Rural oddabaliapura CMC Or.B.R Ambedkar Nivas Yojans 216307 154] 
a ಥ (2016-2017 Total | 154] 
Bengaluru Roral Doddaballapurs €MC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [20172016 82 
p 2 2017-2018 Totaf 83 
Doddaballapura CMC Total 236 
Bengaturu Rural Total 236 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total | 238 
Bengaluru Rural Doddaballapura CMC [PMAYIU) 2016-2077 224 
ms R [iene Total 224 
Bengaluru Ruraf Doddabaliaplira CMC PMAY(U) 2017-2018 263 
263 
‘Doddabatlapura CMC Total 487 
ee 


ll 


ENRREN y PMAVUT Total LT 


Bengafuru Rirat [Doddaballapurs CM Vajpayee Urban Housing Scheme [20162007 | —— 

[20162017 Toa] ——a] 
SENT esa 
(| 


Vajpayee Urban Housing Schemé 2017-2018 
SEES NASA aT 
dahlias CHEToRT EERSTE 


[valpavee Urban Housing Shenson 
CE TEENS TT 
eh oe nea TE 
ENS 648 
ge ———— sire 948 
H Basava Housing Scheme 295} 
2017-2018 Total 1203 


| 


[Hosakote Total 1891 
; [Bengaluru Rural Total 1891 
| ಇ Basava Housing Scheme Total 1891 
“|Bengaluru Rural (Devraj Urs Housing Scheme 19, 


IHosakote 


Bengaturu Rural § 
[Hosakote Total 


Bengaluru Rural Totat 
Bengaluru. Rural Hosakote 


Bengaluru Rurar 


[Devraj Urs Housing Scheme 


AN 
Il 


2017-2018. 
(2017-2018 Total 


2016-2017: 


Hosakote 


2017-2018 Total: 


Hosakote Total 


Bengaluru Rural Total 


78 
EERE Yojana Tosi 

Bengalurd Ror PMAVIG) —— 

Bengaldri Rural Messe hd 


Fa ~lx 
88 FE 


L4Q-637 ಅನುಬಲಭ-2 
F y | ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk _ Scheme Seri¢s Benount 
p [2016-2017 Total 
Bengaluru Rural Hosakote ~ PMAY{G) 2017-2018 
§ 2017-2018 Total 
Hosakote Total 
Bengaluru Rural Total 
- # PMAY{G) Total N 
Bengaluru Rural Hosakote TMC [Dr.B.R.Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 
(2016-2017. Total 
JHosakote TMC Total : 59 
Bengaluru Rural Total f 59 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total § 59 
Bengaluru Rural [Hosakote TMC PMAY{(U) 2016-2017 36 
[2016-2017 Total 36 
Hosakote TMC Total 36 
Bengaluru Rural Total - 36 
[PMAY(U) Total ೨ 36 
Bengaluru Rural Hosakote TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 5, 
N 2016-2017 Total 5 
Bengaluru:Rural Hosakote TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 0 20] 


Total 


Hosakote TMC Total 


2017-2018 


[Bengaluru Rural Total 


Vajpayee Urban Housing Scheme Total 


Bengaluru Rural Nelamangala 


[Basava Housing Scheme 


2016-2017 


[Bengaluru Rural Nelamangala 


Nelamangata Total 


Bengaluru Rural Totat 


[2016-2017/Total 


Eset 
[Devraj Urs Housing Scheme 


[Basava Housing Scheme 

Bengaluru Rural Nelamangsls 
CT 2017-2018 Total 
™™ [Nelamangala Tote | 

[Bengaluru Rural Tota EE 
[passa Housing Schorme Totol 1476 
TTA SST SETA ENING 


2017-2018 
2017-2018 Total 


Devraj Urs Housing Scheme Total 


Bengaluru Rural Nelamangala 


(Dr.B.R Ambedkar: Nivas Yojana _ 


(2046-2017 Totat 
Bengalury-Rura [Nelamangala Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 
2 2017-2018 Total 
[Nelamangala Total 
Bengaluru Rural Tota} 
F Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total _ 
Bengaluru Rural Nelamangala 
[Bengaluru Rural [Neiamangala 
Bengaluru Rural Nelamangala 
Nelamangala Total ಎ 
Bengaluru:Rural Total £ 
[Bengaluru Rural Nelamangala TMC: Devrai Urs Housing Scheme 2016-2017 
§ 2016-2017 Total 


[Netamangala TMC Total 


LA0-637 y ಅನುಬಂಧ 
[ ವಿವಿಧ ವಸತಿ: ಯೋಜನೆಗಳಜ ಒಟ್ಟು ಫ 'ಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme Series Benf.Count 
Bengaluru Rural Totat 1 
: Deval Urs Housing Seheme Total 1 
[m Rural Nelamangala TMC. (Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 41 
R y 2016-2017 Total 41 
Nelamangala TMC Total” a 
[Bengaluru Rural Total - ql 
im Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 41 
[Bengaluru Rural INelamangala TMC [PMAYIO) 2016-2017 37 
2016-3017 Tott | 37 
[Bengaluru Rural [Nelamangala TMC (PMAY(US 2027-2018 - 27 
- - 2017-2018 Total 27 
IE Nelamaneala Tic Vora [71 
Bengaluru Rural Total —] 64 
PMAY(U) Total 64] 
Bengaluru Rural _|Nelamangala TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 20162017 10 
ನ [2016-2017 Total 10 
[Bengaluru Rural _[Nelamangata TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 26] 
[ ್ಣ 2017-3018 Tote | 29} 
Nelamonsas TMC Ton | 
[Bengaluru Rural Total 39 
[Vajpayee Urban Housing Scheme Tota | 39 
Bengaluru Rural Vijayapura TMC Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 Kf 
1 
Vijavapura TMC Total [| 
[Bengaluru Rural Total MASTS REE 
epee — eee ieee HH 
[Bengaluru Rural [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2007 | 
Bengaluru Rural Mpa ———foraoe | 
Tips ——— [| 
Bengaturs Rural Total J RS ETT 


Bengaluru Rural 


‘Bengaluru Rural 


|] 
Wiayapora Te 
Lo ] 


PMAYIUY 


(2016-2017 Total 


Wisyopurs Te 2017-2018 211 

2017-2088 Total |— FIT 

[Vijayapura TMC Total eR 301 

Bengafuru Rurai Total 301 
4 301 
‘Bengaluru:Rural Vijayapura TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 20 
ಸ 201 

Bengaluru Rural [Vifayapura TMC Vajpayee Urban Housing Scherne [20172018 3] 
Bengaluru Rural [Vijayapura TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 50} 
2017-2018 Total 163} 

Vijayapura TMC Total 183) 

Bengaluru. Rural Totat 183 
Vajpayee Urban Housing Scheitie Total 183 

Bengaluru Urban Anekal Basava'Housing Scheme 2016-2017, 1363 
- 1363 

3engaluru Urban Anekal Basava Housing Schema 2017-2018 827] 
K 2017-2018 Total 327 

K Anekat‘Total 2190} 

Jengaturu Urban Total 2190} 
Basava Housing Scheme Total ಛ & 2190 

Jengalliru Urban. [Anekal Dr;B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 593] 


LAQ-637 
pe 


ಅನುಬಂಧ-2 


ನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಣಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 


[ District 


Talk 


ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ: 


Scheme Series; Bent.Count 

2016207 Total 39, 

Bengaluru Urban lAnekal Dr-B:R Arnbedkar Nivas Yojana 2017-2018 43 
2017-2018 Total | 33 

[anekel Total 102 
[Sensaluni Urban Tora] 302. 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total | 102: 

(Bengalaru Urban Anckal PMA) 20162017 3: 
[2016-2017 Total 4; 
[Anckal Total ; ೫ 

[Bengaluru Urban Total FEE 2) 
[PMAYIG) Total E [| 

engeluru Urban JAnekal TMC Dr:B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 7] 
£ 2016-3017 Totat pT] 

|Anckai TMC Total pr 


Bengaluru Urban Total 


Dr.B-R Ambedkar Nivas Yojana Total 


£ 41 

Bengaluru Urban [Anekal TMC PMAY{U} 2016-2017 26 
ಈ 2016-2017 Total 26 

jJAnekal TMC Total 26 

Bengaluru Urban Total - I 26 
PMAY(U) Total 26 

[Bengaluru Urban JAnekak TMC lajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 3 
[2016-2017 Total 3 

Bengaluru Urban JAnekal TMC [Vajpayee Urban Housing'Scheme (2017-2018 22 
2017-2018 Total 22 

Anekal TMC Total EN 25 

Bengaluru Urban Total 25 
Va] Urban Housing Scheme Total 25 

[Bengaluru Urban \Attibele TMC [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 16, 
[2016-2017 Totaf 16} 

[Attibele TMC Total 16 

Bengaluru Urban Total 16 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 16 

Bengaluru Urban lAttibele TMC PMAY{U) (2016-2027 16 
[2016-2017 Total 16} 

Bengaluru Urban lAttibele TMC PMAY(U} 2017-2018 26 
[2017-2018 Total 26} 

|Attibele TMC Total 42 

Bengaluru Urban Total 42 
IPMAY(U) Total 42 
|Aitibele TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 | 

2017-2018 Tota! 30 

|Attibele TMC Tota} 30 


Vajpayee Urban Housing Scheme Total k 


Bengaluru Urban Total 30 
J 30} 

[Berigsluri Urban (Bengaluru East [Basava Housing Scheme 20162017 314] 
i 2016:2017 Total 311 
Bengaluru Urban Bengaluru East Basava Housing Scheme 2017-2018. 211: 
Ee 2017-2018 Total 211; 
Bengaluru East Tota! 533] 

Bengaluru Urban Total 522| 
ES [Basava Housing Scheme Total p 5221 
Bengaluru Urban Bengaluru East Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 14 155 
2016-2017 Totat 155 

Bengaluru Urban Bengaluru East Dr.B-R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 85 
[ g 2017-2018 Total 85 


Ra 


1AQ-537 ಅನುಬಂಲಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾಸುಧವಿಗಳಿಗೆ ಹಜ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme Series Benf,Count 
Bengaluru East Total 240 
Bengaturu Urban Totaf 240 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yofana Total 240 
Bengaluru Urban [ee [PMAVIG) i 20163017 2 
” p [2016-2017 Total 2 
[Bengaluru East otal WE 2 
Bengaturu Urban Total 2 
| - IPMAV(G) Total T 3] 
Bengaluru Urban TT North (Basdva Housing Scheme (2016-2017. 763 
Bengaluru Urban Bengaluru North Basava Housing Scheme 2016-2017 8 
ETE TN RE! 
Bengaluru Urban Bengaluru North Basava Housing Scheme (2017-2018 665 
Bengaluru Urban Bengaluru North [Basava Housing Scheme 2017-208 | 3| 
2017-2018 Total 668 
|S i North Total 1439) 
Bengaluru Urban Totat % 1439, 
H [Basava Housing Scheme Total 1439} 
ema Urban Bengaluru North Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 3 
(2016-2017 Total 1 
Bengaturu Urban Bengaluru North Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 3] 
2017-2018 Total 2] 
3 Bengaluru North Totat 3 
Bengaluru Urban Total ನ 
Devraj Urs Housing Scheme Total 3 
(Bengaluru Urban Bengaluru North (Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 296 
ET] [203620171 [296] 
[Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 169} 
MATRA PTET SETS 2027-2028Total | 369] 
TT hengslura Non Toat | 
[Bengaluru Urban Tota |  ] 
i] [or.8.« Ambedkar Nves Yojana Tol | 
eral Urbs ——— engalira Noh Joe ir 
EASE RASTA 2016-2017 Total 14 
[————[sengalir North Toul [| |_| 
[Bengaluru Urban Tors TE 14 
TT ————}— 14 
[Bengaluru Urban Bengaluru South Basava Housing Scheme 2016-2017 399, 
Bengaluru Urban Bengaturu South Basava Housing Scheme’ 2016-2017. 113 
(2016-2017 Total 512 
Bengaluru Urban Bengaluru South [Basava Housing Scheme: 2017-2018 513, 
[Bengaluru Urban Bengaluru South Basava Housing Scheme (2017-2018 233] 
g [2017-2018 Total 746 
Bengaluru South Total 1258} 
Bengaluru Urban Total 1258 
ತ [Basava Housing Scheme Totaf § 1258} 
Bengaluru Urban Bengaluru South Deva] Urs Housing Scheme 2016-2017 11 
2016-2017. Tovat 11 
2 Bengaluru South Total 11 
Bengaluru Urban Total 3 2 11 
N [Devra} Urs Housing Scheme Total 17 
[Bengaluru:Urban Bengaluru South iDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana (2016-2017 256] 
g (2016-2017: Totat 258, 
Bengaluru Urban Bengaluru South Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 of 
ಸ KARE 2017-2028 Total 100 
Bengaluru South Total 


[Bengaluru Urban Tost 


LAQ-637 


ಅನುಬಂಧ-2 


ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒ 


ಎ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 


District 


Taluk Scheme Series Benr.Count 

A ‘Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana Total 356 

Bengaluru Urban Bengaluru South [PMAY(G) _ 2016-2017 2 

E [2016-2017 Total PY] 

Bengaluru South Total g 23 

[Bengaluru Urban Total 3 
PMAY(G} Total 2) 

Bengaluru Urban Bommasandra TMC ‘Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 [ 

(2016-2017 Total | 

Bommasandra TMC Total 8 

Bengaluru Urban Totat 3, 

[Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total — ೭ 8 

Bengaluru Urban [Bommasandra TMC PMAY(U) [2016-2017 2 

20152017 Tot | 2 

[ [Bommasandra TMC Toot 2 
engalur Urkan Total + 2 
[PMAY(U] Total y 2 

[Benealuru Urban iChandapura TMC IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 8 
K _ [2016-2017 Total k] 

& Chandapura TMC Total 8 

Bengaluru Urban Total H 8 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yofana Total 8 

Bengaluru Urban Chandapura TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2 
f 2 

[Bengaluru Urban [Chandapura TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 7} 


jengaluru Urban Total 


nas 


ENE, 
ETE TEEN ERS 
rs Ambedkar Nivas Yojana Total 
Hebbagodi CMC 


PMAY{U) 


B RET 
R ——™——™———alpaves Urban Housing Scheme Total | 3] 
[Bengaluru Urban JHebbogodicme ——————[or.8.R Ambedkar Nives Yojana 2016-2017 |_ 2} 
eis ——3 
Bengaluru Urban Hebbagodi CMC. iDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana (2017-2018. 4] 


(2016-2017 


Hebbagodi CMC Total 31 

Bengaluru’ Urban Total 31, 
| 31 
Bengaluru Urban Hebbagodi CMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 5 

i 2016-2017 Total 5 

Bengaluru Urban Hebbagodl CMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 10 
i 2617-2018 Total F 10 

Hebbagodi CMC Total § 15, 

Bengaturu Urban Total - 15] 
[Vajpayee Urban Housing Scheme Total 15 

Bengaluru Urban Higani TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 40] 
2016-2017 rl 30 

[Bengaluru Urban [figani TMC IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 5} 
[2017-2018 Total 5 

K; ligan{ YMC Total 45, 

Bengaluru Urban Total 45| 
E Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 45: 

Bengaluru Urban igani TMC [2016-2017 42| 
[2016-2017 Total 42 


Re 


LAQ-637 ಅನಮುಬಲಧ- 
% ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme Serles Benf.Count 

Bengalura Urban [igani TMC 207208 | 21 
2017-2018 Total 21 
iganiTMCTota 33 
Bengaluru Urban Tota —| 3] 
F) ಸ PMAYIG) Total [2 
Bengaluru Urban Higani TMC Vajpayee Urban Housing Scheme isi 3 
2016-2017 Total | — 3 
Bengaluru Urban igani ME Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 23 
2017-2018 Total — 23 
figani TMC Total 26 
Bengaluru Urban Total 26 
Vajpayee Urban Housing Scheme Tou ET 
Bidar [Aurad [Basava Housing Scheme 20162017 1022 
[er — JAurad Basave Housing Scheme es 158 
20162017 Total ET 
Bidar JAurad Basava Housing Scheme [2017-2018 542 
Bidar Aurad Basava Housing Scheme 2077-2018 337 
7 2017-2018 Total £7) 
ನ [Aurad Total ಕ್‌ 3039] 
Bidar Total 2039 
[Basava Housing Scheme Total 2039] 
dar . —JAurad Deval Urs Housing Scheme 20162007 | 

20162017 Total 


Devraj Urs Housing Scheme 


eT 133 
OU [peur Urs Housing Scheme Total - 


Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 1214 


SEES NESTE REESE AE 
Bidar Aurad [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 
REESE SAE 7 


722 
ಸಾ [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2087 88 
E 20163017 Totat | 88 

[Aurad TP Total k y 38 

Bidar Total T— 88 
[ k ' Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 88 
Bidar [Aurad TP 2607 304] 
2016-2017 Total 143 

Bidar JAurad Tp 2017-2018 ET) 
p [2017-2018 Total 19 

Aura TP Yotaf 163 

rsarToE - 163 
p R 163] 

Bidar [Aurad TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 im 64] 


LAQ-637 


ಅನುಬಲಧ-2 


ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಃ ಲಾ ನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 4 
District Taluk Scheme Series Benf.Count 
2016-2017 Total 6 
Bldar lajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 FS 
8 [2017-2018 Total 1 
Kk 
Bidar Totaf 8 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total [ 8. 
Bidar Sasava Housing Scheme. (2016-2017 317; 
Bidar Basava Housing Scheme 2016-2017. 
fer (Basava Housing Scheme. 
Bidar Basava Housing Scheme 
p Basavakatyana Total 
[Bidar Total 


(Basava Housing Scheme Total 


Basavakalyana 


iDevraj Urs Housing Scheme: 


Basavakalyana 


Devraj Urs Housing Scheme 


Basavakatyana Total 


Devraj Urs Housing Scheme Total 


p 57 
Basavakalyana Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 1148 
2016-2017 Total 1148 


Basavakalyana 


Basavakalyana Total 


SR Ambedkar Nivas Yolane Total 


IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 


PMAY(G) 2016-2017 


[2016-2017 


(MAYS) Total 
‘Basavakatyana CMC (Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojang (2016-2017, 1001 
[2016-2017 Total 100} 
Basavakalyana CMC IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 44 
3 [2017-2018 Total 44] 
Basavakalyana CMC Total 144 
Bidar Total : 144] 
\Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total V 144 
Bidar ಮ CMC Vajpayee Urban Housing Scheme (2016-2017. [ 69, 
PN 2016-2017 Total 69; 
Bidar Basavakalyana CMC Vajpayés Urban Housing Scheme 2017-2018 59 
- > 2017-2018 Total 59, 
‘Basavakalyana CMC Total 128) 
Bidar Total f 128 
Eg Vajpayee Urban Housing Scheme Total 
Bidar Bhalki Basava Housing Scheme 2016-2017 
Bidar. Bhatki Basava Housing Scheme 2016-2017 
2016-2017 Total 
Bidar Bhalki Basava Housing Scheme 2017-2018. 
Bidar Bhalki Basava Housing Scheme 2017-2018 


iN 


Bidar 


LAQ-537 ಅನುಬಂಧ-2 
[ 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ ರ 
District Taluk Scheme Series Benf.Count 
[2017-2018 Totat 2906, 
Bhaiki Total 223 
[or 4223 
Seems Tole 2223 
Bidar Bhsiki Devrsj Urs Housing Scheme. 2016-2027 2] 
; 2015-2017 Total ET 
Bidar Vere Deval Urs Housing Scheme 2017-2015 [7 
p ——J2o172oisTonl | [ 
Bhalki Tova 30 
Bidar Total 30 
evra Urs Housing Scheme Total [ Er 
Bidar Bhaiki [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2027 358 


Bhatki 


Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 


[2016-2017 Total 


Bidar Total 


Bhalkl Total 


Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 


ಫು 


haiki IPMAY(G) 2016-2017 95] 

Bidar Bhalkl [PMAY(G) 2016-2017 45 
[20162017 Total rT) 

dar [halk PMANGY 2017-2018 FT 
2017-2018 Total Fr 

[Shaiki Total 228 

Bidar Total ETT) 
EE ————— 228 
Bidar [BhakiTME ———————oevs) Urs House sheme ese 5 


SENET TNE SGN 
TNE 2 
[Bidar Tort ESSE BERN FRREWEN 
SSE RASTER [pera] Urs Housing Scheme Toa 
BhalkI TMC [Dr.8.R Ambedkar Nas Yojane eos 3s 

SERS menos] 34] 
[Eldar oni] TT 
iiss 
: g 1056 
Bidar Total 1056} 

(Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 1056 

Bidar. Bhatki TMC PMAY{U) e 2016-2027: 141 
2016-2017 Total 141 

Bhalki TIC Total 141 

Bidar Total 141 

[PMAY(U} Total 141; 
Bidar Bhalki TMC Vajpayee'Urban Housing Scheme 2016-2017. 49, 
r- i 2016-2017 Total 49 
Bidar iBhalki TMC Vajpayee Urban Housing Scheme. 2017-2018 12 
er Bhalki TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 56} 

ಈ K (2017-2018 Total 758 

Bhalki TMC Total 807 

2 807 

i p Vajpayee Urban Housing Scheme Total } 207 

Bidar Bidar. Basava Housing Scheme 2016-2017 1076 
ಸಿ K § 2016-2017 Totaf 1076] 
‘Bidar: Bidar Basava Housing Scheme 2017-2018 554) 
Bidar Bidar Basava Housing Scheme. 2017-2018 701 
(5 § & 2017-2018 Total 624 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧ್ಯ-2 
| ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಘಲಾ ನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ ಕಿ 
[ 4 District Taluk 6 Scheme Series Bens.Count 
170 
Bidar Total ವ 170 
Basava Housing Scheme Total 170 

Bidar -|Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 

2016-2017 Total ; 
[Bidar ‘Devraj Urs Housing Schemé [2027-5088 ] 3 
2017-5018 Toth 3 
4 
[gar oil I [Y 
Devraj Urs Housing Scheme Total N 4 
Bidar Dr.B:R Ambedkar Nvas Yojana 20167007 | 96 
[2016-2027 vot 96 
[Bidar [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017708 | 37 
[2017-2018 Total 321 
= g Toc 
Bidar Total 129¢ 
[oR (Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total < 129 
Bidar [PMAV(G) [2016-2017 333 
Bidar [PMAY(G) 2016-2017 154 
2016-2017 Total 387 
Bidar [PMAVIG) [2017-2018 115 
2017-2015 Total FET 
: [Bidar Torai : [7 
Bidar Total 602 


ECTS 2016-2017 Total 
Bidar [Bidar CMC 2017-2018 
[EE 2017-2018 Totat 
LU iareMeToa | ESET 
[Bidar Tota 
eR Ainbedkor ives Yoland Toral i 
[Bidar dM My Tier 84 

esas 

SETS TCS EN SNS RE) 
Bidar Total NEE El 


PMAY(U) Total 


— [sidor emc 


Vajpayee Urban Housing Scheme 


Bidar CMC 


Vajpayee Urban Housing Scheme 


2027-2018 Total 5 

[Bidar CMC Total - 73 

Sidar Total 73, 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total — 73 

[Bicor [Chiteuppa TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 31 
2016-3017 Tota} 31 

Bidar Chitguppa TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 12 
| [2017-2018 Total 12 
R [Chitguppa TMC Total KS 23 

Bidar Total 43 
Dr,B:R Ambedkar Nivas Yojana Total 43 

Bidar hitguppa TMC R [2016-2017 28] 
[2016-2017 Total 28 

Bidar chitguppa TMC 2617-2018 18 
3017-2018 Total EF 

Chitguppa TMC Tota! _45| 


lL 


LAQ-637 _ ಅನುಬಂಲಧ-2 
[- p: ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒ 'ಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme Series Benf.Count 
Bidar Totai = 46| 
& [PMAY{O) Totaf 46 
Bidar iChitguppa TMC Vajpayes Urban Housing Scheme [2017-2018 33] 
[a _ ಮಟ್ಟು 2017-2018 Total 35 
g Chitguppa TMC Total 35, 
BidarTour 35] 
| Vajpayee Urban Housing Scheme Total 35 
Bidar Humnabad Basava Housing Scheme 2016-2017 1078 
Bidar Humnabad Basava Housing Scheme 2016-2017 166} 
5 | pea 1244] 
Bidar Humnabad Baseva Housing Scheme 2017-2018 636] 
Bidar Humnabad Basava Housing Scheme [20172018 152 
2017-2018 Total 788) 
Humnabad Total 2032 
Bidar Total - 2032 
[( (Basava Housing Scheme Totat 2032 
Bidar Humnabad Deva] Urs Housing Scheme 2016-2017 27 
್ಟ 2016-2017 Total 3 
ido Humnabad Deva) Urs Housing Scherie ]2017-3018 177 
[2017-2018 Total 177 
£ Humnabad Total 204| 
[Bidar Total 204 
[Devra) Urs Housing Scieme Total 502] 
Bidar — [Huninabad Dr.5.R Ambedkar Nivas Yojahia [2016207 1616 
[2016-2017 Total 1616} 
Bidar Humnabad (Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 1910 
Y [2017-2018 Total 1910] 
Humnabad Total 3526: 
Bidar Total 35261 
[Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana Total 3526 
Bidar Humnabad PMAY(G} 2016-2017 244) 
Bidar Humnabad [PMAY(G [2016-2017 172, 
K 2016-2017 Total 416} 
Bidar Humnabad PMAY(G [2017:2018 134 
- 2017-2018 Total 134] 
|: Humnabad Total 550 
Bidar Total 550} 
[PMAY(G) Totat 550] 
Bidar. Humnabad TMC (Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 99, 
2016-2017 Total 55] 
Humnabad TMC Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018; 39 
e 2017-2018 Total 39 
Humnabad TMC Totat 138] 
138 
Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana Total 138| 
Humnabad TMC PMAY{U) 2016-2017 165; 
ಮ [2016-2017 Total 165 
[EN [Humnabad TMC Total 165 
[Bidar Total 165 
PMAY{U} Total 165, 
Bidar .|Humnabad TMC Vajpayee Urban-Housing Scheme 2016-2017 63 
§ 2016-2017 Total 63 
Bidar Humnabad TMC ‘ajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 35 
. 3 2017-2018 Tataf 35 
Humnabad TMC Total 98 
[Bidar Total - 98 


LAQ-637 


ಅನುಬಂಧೆ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫ ಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 

District Taluk § Scheme ] Series Bene.Counit 

[ SE Vajpayee Urban Housing Scheme Total lr 9 

(Chamarajanagar [Chamarajanagar Basava Housing Scheme (2016-2017 |; 120 

“\Chdmarajanagar [Chamarajanagar § Basava Housing Scheme. 19 

: 139 

Jeimaspnaor Chamarajanagar K Basava Housing Scheme 108. 

[Chamarajanagar Chamaraianagar Basava Housing Scheme 93; 

— or 

Chamaralanagar Totaf 341: 

Chamarajanagar Total ವ 341: 

[Basava Housing Scheme Total 341: 

Chamarajanagar Chamarajanagar: Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 1 

p p [2016-20127 Toiat ET 

Chamarajanagar |Chamarajanagar Devraj Urs Housing Scheme . (2017-2018 fp 

(2017-2018 Total 7 

Chamarajanagar Total 1 ೫ 

[amararancgar ‘Total 22 

y Devra) Urs Housing Scheme Total B 22 

Chamarajanagar [Chamarajanagar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 1185 

£ 2016-2017 Total 1189 

[Chamarajanagar Chamarajanagar [Dr.8:R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018. 689 

[2027-2018 Total 689 

Chamarajanagar Total ph 1878 

Chamarajanagar Total 1878 

Dr.8-R Ambedkar Nivas Yojana Total 1878 

[Chamarajanagar Chamarajanagar PMAY{G} (2016-2017 954 

Chamarafanagar [Chamarajanagar [PMAY(G} (2016-2017 517 

mel 1471 

[Chamarajanagor [Chamarajansga MANS as 1278 

Ee 17 
[| 


[Chamarajanagar Total 


is] 
CNTs ESTES 2749 
[Chamarajanagar [Chamarajanagar CMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 | 378] 
ies 378 


Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojand 97 
3] K [2017-2018 Total 97 
[Chamarajanagar CMC Total | 475! 
Chamarajanagar Total p 475 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 475 
Chamarajanagar (Chamarajanagar CMC PMAY(U} 2016-2017 484 
2016-2017 Total 484 
Chamarajanagar (Chamarajanagar. CMC [PMAY(U} 2017-2018 229 
H (2017-2018 Total 229 
Chamarajanagar CMC Total K 713 
Chamarajanagar Total ಸ 713, 
ವ > [PMAY(U) Total 713 
CRamarajanagar. [Chamarajanagar CMC Vajpayee Urban Housing Scheme [2016-2077 155} 
೫ 2 2016-2017 Total. 159} 
[Chamarajanagar Chamarajanagar. CMC. Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 189 
Chamarajanagar. Chamarajanagar CMC Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 86} 
£ 2017-2018 Total. 275) 
Chamarajanagar CMC Total 434 

Chamarajanagar Total 

f Vajpayee Urban Housing Scheme Total 


34 

ಎ 30 

[Chamarajanagor [Gundiupet Basava Housing Scheme 2016-2017 — 957 
F 2016-3007 Total 


ಸ 


1S 
LAQ:637 | ಅನುಬಂಧೆ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme Series Benf.Count 
Chamarajanagar Gundlupet Basava Housing Scheme 2017-2018 840] 
Chamarajanagar- ‘Gundiupet Basava Housing Scheme 2017-2018 [iT] 
g 2017-2028 Total 1459 
Gundiupet Total : ಮ 24) 
Chamarajaniagar Total j ಚ 2410] 
Basava Housing Scheme Tatal 2410 
Chamarajanagar ‘Gundlupet Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017. 24| 
E 2016-2017 Total 24, 
[Chamarajanagar [Gundiupet [Devrai Urs Housing Scheme 20172018 10 
20172018 Total | 35) 
Sundlupet Total 34 
[ehamarajanasar Total 34 
(Devraj Urs Housing Scheme Total 34 
Chamarajanagar Gundlupet (Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 741 
_ 2016-2017 Total 741 
[Chamarajanagar Gundlupet BR Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 296, 
% 2017-2018 Total 296] 
Gundlupet Totat 1037 
[chamarajanagar Total | 037 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 1037} 
Chamarajanagar Gundlupet 537] 
Chamarajanagar Gundlupet 2016-2017 164} 
K k (2016-2017 Yatal 701 
\Chamarajanagar Gundlupet 2017-2018 
[Sundlupet Tota NSTI TEE ROMER 
Gundlupet TMC Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana 


SSRERERSGE 
OO ———[gindupetTMCTol 


JOU orsRAmbedkor Nias Volana ToT 


Gundlupet TMC 


(2017-2018 Total 


(2016-2017 Total 


|] 
NN ET] 
Es 


iChamarajanagar Gundlupet TMC 63 
6 

- |Gundiipet TMC Total 2] 137] 

Chamarajanagar Total ೫ 137 
[PMAY(U) Total 337] 

Chamarajanagar Gundlupet TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017. 8 
2016-2017 Total 8; 

[Chamarajanagar [Gundlupet TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme F 23 
[Chamarajaniagar Gundlupet TMC Vajpayee Urban ‘Housing Scheme 24, 
2017-2048 Total 47| 

[Gundiupet Tc Total MR 55 

[Chamarajanagar Totaf 55} 
_ Vajpayee Urban Housing Scheme Total 55} 

(ean Hanur TP [Devraj Urs Housing Scheme 2 
ಮ 2016-2017 Total 2 

Hanur TP Total 2 

[amaraanagar Total 2 
y Devraj Urs Housing Scheme Total N 3] 
Charmaralatiogar HanurTe Dr.-8.R Ambedkar Nivas Yojans 20062007 33] 


LAQ-637 


ಅನುಬಂಧ-2 


ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ 


ನಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬೆಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಷರ 


District 


Taluk: Scheme Series T sensicount 
1 25182017 Tori 3 
g |RanurTP Totat g 3 
(Chamarafanagar Total INN 3 
5 As 5 Dr.B-R Ambedkar Nivas Yojana Total ಸ 
Chamarajanagar — [Hanur TP. PMAY(U) (2016-2017. H 
2016-2017 Total 5] 
N Hanur TP Total 5) 
Chamarajanagar Total £ ್ಥ 52 
K PMAY(U} Total 52 
Chamarajanagar. Hanur TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 17 
A 2026-2017 Total 317 
Chamarajanagar Hanur TP [Vajpayee Urban Housing Scheme (2017-2018. 69 
Chamarajanagar Hanur- TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 17 
[2017-2018 Total 86 
Ey [Hanur TP Total 103 
Chamarajanagar Tota’ 103 
ಮ Vajpayee Urban Housing Scheme Total 103 
Chamorsjanagar Koilegala Basava Holsing Scheme 2016-2017 1400 
Chamarajanagar . Kollegala [Basava Housing Scheme 2016-2017 177 
[2016-2017 Totat 1577 
Chamarajanagar- IKollegala Basava Housing Scheme 2017-2018 840 
Koflegala Basava Housing Scheme 2017-2018 1028 
[2017-2018 Total 1868 
Kollegala Total 3445 
(Chamarajanagar Total 3445, 
[Basava Housing Scheme Totat ——] 3445 
[Chamarajanagar ————[ollegse —————————Toewai Urs Housing Scheme es [7] 
hE earl 89 
[chamarajanagar [Kollegala 2017-2018 19} 
Toso 19 
NE TS NN ES NN RET 
al 
eval Housing Scheme To —— 108 
[Chamarajanagar Kollegala Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017: 1393 
NM CT ———™——passoiTotl 1393, 
[Chamarajanagar [Kollegaa rR Ambedkar Nivas Yojana [2017-2018 
[2047-2018 Total 610} 
Kollegala Total 
Chamarajanagar Total 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 
Chamaralanagar Kollegala [PMAY(G) 
Chamarajanagar Kollegala PMAY(G) 
Chamarajanagar Koflegala PMAY(G} 
iKotlegala Total 
Chamarajanagar Total 
X - - [PMAY{G) Total 
Chamarajanagar Kollegatla CMC Devraj Urs Housing Scheme 3 
x 3 
RE [Kollegata CMC Totat ತಿ 
Chamarajanagar Total. 3 
& Devra] Urs Housing Scheme Total 3 
Chamarajanagar Kollegata.CMC Dr.B.R Ambedikar Nivas Yojana 20162017 266 
2 2016-2017 Total 266 
Chamarajanagar Kollegala CME (Dr.B-R Ambedkar Nivas Yojana [2017-2018 108 


LAQ-637 ಅನುಬಂ 
__ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ:ವಿವರ 
ನ್‌್‌ ಸ ನ್‌ 
2017-2018 Totat 
- _ |Kollegala CMC Total 
Chamarajanagar Total 
7 Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total X 
iChamarajanagar [Kollegala CMC PMAY{U) 2016-2017 
[2016-2017 Tota} 
Chamarajanagar- |Kollegala CMC [PMAY{U) 2017-2018 
[2017-2018 Total 
Kollegala CMC Totat 
Chamarajanagar Total ¥ 
IPMAYIU} Total 
[Chamarajanagar |Kollegala CMC [Vajpayee Urban Housing Scheme (2016-2017. 
(2016-2017 Total 
Chamarajanagar. Koilegala CMC iValpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 151 
[Chamarajanagar Kollegala CMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 50 
3 [2017-2018 Total 201 
Kollegala CMC Total 271 
Chamarajanagar Total ಫ 271} 
3 vl [Vajpayee Urban Housing Scheme Total |__| 271 
Chamarajanagar Yelandur Basava Housing Scheme. (2016-2017 321 
Chamarajanagar Yelandur [Basava ‘Housing Scheme 2016-2017 47 
368 
[Chamarajanagar Velandur Basava Housing Scheme 2017-2018 229 
Chamarajanagar. Yelandur ‘Basava Housing Scheme 2017-2018 134 
[2017-2018 Total 363 
[ NelandurTot 731 
[Chamarajanagar Total {ET 2 731 
Lass Housing Shemevot || 731 
2016-2017 3 
ENN HESS 
[Deva] Urs Housing Scheme aos 3] 
SSS NS TTT SE 
Lo NelandurTod 6 
[Charmarajanagar Total |} 
Ue Urs Housing SchemeTol | § 
2016-2017 Total 475 
Chamarajanagar Yelandur Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018: 11| 
|2017:2018 Total mT 
Yelandur Total - 488 
[Chamarajanagar Total 486 
R Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 486, 
[Chamarajanagar Yelandur [PMAY(G) 2016-2017. 234 
Yelandur IPMAY{G} 135} 
§ 369 
Chamarajanagar PMAY(G} 378 
2017-2018 Totaf 378 
Yetandur Total - 747 
Chamarajanagar Total 747 
Ke; [PMAY{G) Totat ್ದ 4] i 747 
[Chamarajanagar Yelandur TP Dr.B.R-Aribedkar Nivas Yojana [2016-2017 114 
3 2016-2017 Total 114} 
[Chamarajanagar Yelandur TP Dr-B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018. 59} 
£ 2017-2018 Totaf 59, 
Yelandur TP Total 173 
[Chamarajanagar Total ರ್‌ — 173 


LAQ-637 


ಅನುಬಂಧ-2 


District 


ಬನಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ 
Tatuk 


ಕಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 


Scheme Series Beuc.Count 

Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 17: 

Chamarajaneger ———[Nelendart [PMAVIUY 2015307 FE 
E 2026-2017 Total 12: 

Yelandur TP Total : 12 

Chamarajanagar Total 12: 
IPMAY{U) Totaf 12: 

Chamarajanagar Yelandur TP [Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 oT [4 

! 2016-2017 Total ¢ 

[Chamarajanagar Yelandur TP. Vajpayee Urban Housing Scheme J 5. 
Chamarajanagar Yetandur TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 1¢ 
2017-2018 Total — 5° 

Yelandur TP Total K 7 

Chamarajanagar Total 75 
[Vajpayee Urban Housing Scheme Total Er 

[Chikkaballapur Bagepalli Basava Housing Scheme 2016-2017: 389 
iChikkaballapur Bagepalli Basava Housing Scheme 2016-2017 — 152 
2016-2017 Total 541 

Chikkaballapur Bagepalll Basava Housing Scheme 2017-2018 441 
[Chikkaballapur Bagepalli [Basava Housing Scheme 67 
[z= $ 508 
% Bagepalli Total 1049 
[Chikkaballapur Total 1049 
pi [Basava Housing Scheme Total 1049 
iChikkaballapur. Bagepalli Devraj Urs Housing Scheme 27 
F (2016-2017 Total 27 

[Chikkaballapur Bagepatli Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 22 
ios 22 
NTS 35 
Chidaalip Total TT] 49 
TTT [persis Housing Scheme Tora SAE 49 
[Dr-8.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 569] 
m7 nl 569 
Dr.8:8 Ambedkar Nivas Yojana 1464 
Urns] — ea] 

[Bagepalli Total SEES EEN RRR) 

[chikkaballapur Total [de 20331 
- (Or.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total _ 2033 
Chikkaballapur [Bagepalli [PMAY(G) [2016-2017 376 
Chikkaballapur agepalll PMAY(G) 2016-2017 206] 
2016-2017 Total 582 

[Chikkaballapur Bagepalli PMAY(G) 12017-2018 285 
2017-2018 Total 285, 

[Bagepslli Totai 867 

[Chikkabattapur Total 8671 
PMAY(G) Total 867} 

‘Chikkabatlapur Bagepalli TMC Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana (2016-2017. 155) 
(2016-2017 Total 155 

§ Bagepalli TMC Totaf 155} 
chikkaballapur Totat | 155 
\Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 155 

Chikkaballapur. Bagepalli TMC [PMAY{U) 2016-2017. Wi 141 
g [2016-2017 Total 141 
Chikkabaliapur suse TMC [PMAY(UY 20172008 3 
f ಸ * 2017-2018 Totai 37} 

epatli TMC Total 4] 

Chikkabattapur Total 178 


\ub 


LAQ:-637 ಅನುಬಂಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme Series’ Benf.Counit 

[PMAY(U} Total 178 
[chikkaballapur [Bagepalli TMC sipayee Urban Housing Scheme 2016-2017 2 
2016-2017 Total 2 
Chikkaballapur ky BagepaliTMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 38 
ವ y 2017-2018 Total 38] 
7 [Bagepatit TMC Total 20] 
Chikkaballapur Total 40| 
E Vajpayee Urban Housing Scheme Total 401 
[Chikkaballapur [Chickabaltapur [Basava Housing Scheme 
[Chikkabatlapur [Chickabalfapur Basava Housing Scheme [2017-2018 - 442 
[Chikkaballapur. [Chickaballapur [Basava Housing Scheme [2017-2018 430 
2017-2018 Totaf 3872 
[- [Chickaballapur Total 1133 
[Chikkaballapur Total 11331 
Basava Housing Scheme Total 1133 
[Chikkaballapur. [Chickaballapur IDevraj Urs Housing Scheme (2016-2017. 6] 


[2016-2027 Total 


[chikkaballapur iChickaballapur Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 
SLRS 30172088 Total 
OE chicaballapur Total ET) 
ET) 
ETT 


[chikkabaltapur Total ET 
Devraj Urs Housing Scheme Total 


SESS TEEN 
[Chikkaballapur [Chickaballapur |Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana (2016-2017 
2016-2017 Total 348} 


518 
ESN EEN ECE TTS 518 
[0 [chickaballapur Toi ES 7 
[chikabatiapurTotal | OO | ES 7 
LT [or.RAmbedkar NivasYojanaTotal ||} 
146 
30 
AAC EES CEES CNA 176 
Eis Bi 
EE EE 
[Chikkaballapur Total 257 
K ೫ [PMAY(G) Total 257 
[Chikkaballapur Chickaballapur CMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 74 
ಬ [2016-2017 Total 74] 

MY [Chickabaliapur.CMC Totaf _ 74 
EE SEES 
res - 
[chikkaballapur-.. - - [Chickaballapur CMC PMAY(U} [2016:2017 60 
ks |2016-2017.Total 60] 

iChikkabatiapur- Chickaballapur CMC [PMAY{U} 2017-2018 75 
[2017-2018 Total 75 

[Chickaballapur CMC Total 135} 

[chikkaballapur Total 135 
[PMAYIU) Totat 135} 

[Chikkabaliapur- iChickabatiapur CMC Vajpayee Urban Housing Scheme (2016-2017 19 
1 3 [2016-2017 Total 19 

[Chikkaballapur Chickaballapur CMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018. 76 
KEN | [2017-2018 Total 76} 

ಸ Chickaballapur CMC Total 95 
[Chikkaballapur Total 95) 


LAQ-637 ಅಮುಬಂಭ-2 
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District Taluk 5 Scheme Sérigs Beuu:Count 
- ¥ p payee Urban Houising Scheme Total | 9. 
iChikkabatlapur Chintamani Basava Housing Scheme 2016-2017 4 
Chikkaballapur Chintamani Basava Housing Scheme 2016-2017. 26. 
3 2016-2017 Total 68 
Chikkaballapur Chintamani ‘Basava Housing Scheme ET 78 
[Chikkaballapur Chintamani [Basava Housing Scheme 2017-2018 33° 
(2017-2018 Total 111 
k [Chintamani Total 180: 
iChikkaballapur Total 180: 
§ Basava Housing Scheme Total 180: 
Chikkaballapur Chintamani Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017. [ 
A 2016-2017 Total ¥ 
[Chikkaballapur [Chintamani [Devra] Urs'Housing Scheme 2017-2018. 2 
2027-2018 Yotat 2 
IChintamani Totat 2 
Chilkaballapur Totaf 2 
Devraj Urs Housing Scheme Total ಸಿ 2 
Chikkaballapur Chintamant IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 i 557 
R 2016:2017 Total BSE 
[Chikkaballapur » [Chintamani Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2017-2018 100¢ 
(2017-2018 Total 100¢ 
(Chintamani Total # 1555 
iChikkaballapur Total 4 1555 
iDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 1555 
(chikkaballapur [Chintamani [PMAY(G) [2016-2017 341 
[Chikkaballapur Chintaman [PMAY(G) 103 
[enzo Tetal | [77 
chikkabalapur 57 
——orraais Tol 57 
[— [ChintemaniTota 501 
|chikkabaliagur Total 501 
PMAY(G) Total 501 
chikkabalapur 1 
EE [2o72ois Total | 1 
[Chintamani cucTott Kl 
Chikkaballapur Total fT 1 
Devra} Urs Housing Scheme Total 0 1 
Chikkabaflapur iChintamani CMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana (2016-2017 120 
[2016-2017 Total 120 
Chintamani CMC Total 
Chikkabaliapur Total 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 
[Chikkaballapur [Chintamani CMC PMAYU} 
(2026-2017 Total 60 
(Chintamani CMC Total 60 
[Chikkakallapur Total K 60 
[PMAY{U) Total gS 60 
Chikkaballapur Chintamani CMC [Vajpayee Urban Housing Scheme (2017-2018 29 
§ 2017-2018 Total 29; 
- (Chintamani CMC Total 29 
[Chikkaballapur Total R - 29 
¥ Vajpayee Urban Housing Scheme Total 29} 
[Chikkaballapur. Gowribidanur Basava Housing Scheme 2016-2047 
[Chikkaballapur Gowribidanur [Basava Housing Scheme: 
[Chikkaballapur. [Gowribidanur [Basava:Housing Scheme 


LAQ-637 ಜ ಅನುಬಂಧ 
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District Taluk Scheme Series Benf.Count 

Chikkaballapur Gowribidanur iBasava Housing Scheme 2017-2018 524 
I 3 2017-2018 Total 1211 
[Gowribidanur Total g 1898 
Chikkabaliapur Tata} FP ¥ 1898 
S Basava Housing Scheme Tota} 3 1898] 
iChikkaballapur- Gowribidanur Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 10| 
2 (2016-2017 Total 10 
[Chikkaballapur. Gowribidanur p Devra] Urs Housing Scheme [2017-2018 101] 
TE ಗ 2017-2018 Total 101 
Sowribidanur Total 111 
[Chikkaballapur Total 111 
[Devraj Urs Housing Scheme Total 114} 
[Chikkaballapur- [Gowribidanur Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 647} 
zl 2016-2017 Total 647 
[Chikkaballapur Gowribidanur Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana [2017-2018 253 
[2017-2018 Total 253 
Gowribidanur Total [re - 900} 
[Chikkaballapur Total. 900} 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 900} 
|Gowribidanur IPMAVIG) 2016-2017 516] 
Chikkaballapur. (Gowribidanur [PMAY(G) [2016-2017 170 
L 2016-2017 Total 686} 
[Chikkaballapur . [Gowribidanur IPMAY{(G) 2017-2018 295, 
| 2017-2018 Total 295} 


Gowribidanur Total 


[iT 
[Chikaballapur Total 981 
NS SN CE EN NN 


[Chikkaballapur Gowribidanur TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 


ET 
MES SN EEN TTT 941 
[ [Gowribldanur TMETotS EY 
TS 
[UU oes RAmbediar NivasVojanaTotal || 94 
[ehikabaliapur ——— [GowribidanurTme Ma oer | 
NS EEE ES TTT 
(Sowribidanur TMC 46 
ACY 2017-2018 Total 46 
g Gowribidanur TMC Total 110} 
iChikkabaliapur Total 110) 
PMAY{U) Totat y 110} 
[Chikkaballapur N Gowribidanur TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 20] 
ಫಿ 2016-2017 Totat 20 
[Chikkaballapur [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 44] 
[Chikkaballapur [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 ತಿ7 
2017-2018 Total 81 
101 
Chikkaballapur Total 101 
2 Vajpayee Urban Housing Scheme Total 101 
Chikkaballapur Basava Housing Scheme (2016-2017. 88 
[Chikkabatlapur Basava Housing Scheme 2016-2017 33 
[Chikkaballapur Basava Housing Scheme 
Chikkaballapur iBasava Housing Scheme 
ಸಿ _ 2017-2018 Total 158 
‘Gudibande Total ಬ 279 
Chikkaballapur Total p 279 
[Basava Housing Scheme Total 278 


ಅನುಬಲಧ-2 


ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ fy 


ಸಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ' ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 


District Taluk Scheme ಗಲ Bes.Count 
[Chikkaballapur [Gudibande [Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 
ವ [2016-2017 Total 
Chikkaballapur Gudibande Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 
k 7017-2018 Toral | 
Gudibande Total i g 
[Chikkaballapur Total 2 
] Devraj Urs Housing Scheme Total - ೫ 
[Chikkaballapur Gudibande Dr.B.R- Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017. — 12 
[2016-2017 Total 12 
[Chikkaballapur Gudibande [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 Fr 
2017-2018 Total 17. 
Sudibande Total 30 
[Chikkaballapur Totat - 3 4 30 
f Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 30: 
[fair Gudibande PMAY(G) [2016-2017 4 
Chikkaballapur ‘Gudibande PMAY(G) (2016-2017 ¥ 
(2016-2017 Total 5 
[Chikkaballapur Gudibande IPMAY(G) 2017-2018. 2 
BR [2017-2018 Total 2 
[Gudibande Total —— 
Chikkabatlapur Total 8 
JS PMAY(G) Total 8 
Chikkaballapur. Gudibande TP [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2037: 26 
3 12016-2017: Tota} 26 
KE Gudibande TP Totat 26 
26 
3 
[Chikkaballapur (Sudibande TP PMA] 3] 
ogni onl | 31 
chikkaballapur [oudibandeT “JPM irs 1) 
17 
CTS NS SRN [ 
[chiclabalapur Tout | A 48 
f ™ pMANo —T] 48 
‘[chikkabaltapur [Gudibande TP 3ಿ 
Tez Total 3 
[Chikkaballapur (Gudibande TP Vajpayee Urban Housing Scheme: [2017-2018 20 
2017-2018 Total 20 
23 
Chikkaballapur Total 23 
KE # Vajpayee Urban Housing Scheme Total 23 
[Chikkahallapur, Sidlaghatta. Basava Housing Scheme: 2016-2017 351 
iChikkaballapur. Sidlaghatta Basava Housing Scheme: (2016-2017 116 
5 2016-2017 Total 467 
[Chikkaballapur 'Sidlaghatta Basava Housing Scheme. 2017-2018 461 
Chikkaballapur Sidlaghatta Basava Housing Scheme 2017-2018 361 
f 2017-2018 Total. 822 
Sidlaghatta Totat 1289 
Chikkabaflapur Total 1289 
ವ 3 [Basava Housing Scheme Total ಸಿ 1289 
Chikkaballapur Sidlaghatta Devraj Urs Housing Scheme - [2016-2017 43 
EE - ಸ [2016:2017 Total 43, 
[Chikkaballapur Sidlaghatta Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 12 
K 4 _ 3 2017-2018 Total 12 
Sidlaghatta Totaf 55} 
[Chikkaballapur Totat ಔ 55] 


M2 
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District Taluk Scheme TT Series, | Benf.Count 
Devra} Urs Housing Scheme Total 55, 
[ciiabaliapar [Sidlaghatta Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojaiia 2016-2017 423 
1 2026-2037 Total 223 
[ciabolapur Sidlaghatis Dr.8.R Ambedkar Nias Yojana 2017-2018 320] 
ji 2017-2018 Yotal 240 
Sidlaghatta Total 663] 
Crikkabaliapur Total —] 653 
Dr.8.8 Ambedia? Nivas Yojana Toi —| 583 
Chikkaballapur [Sidlaghatta PMAVG) 3026-2017 312 
[Chikkaballapur Sidisghatts PMAY(G) 20162017 123 
20162017 Total 335| 
[ikaballapdr Sidlaghatta (PMAYIG) 2017-2018 255 
—ooi7-20i8 To 256 
— [Sidioghatta Total 691 
chikkaballapur Total —] 91 
[PMAV(G) Total 691 
[Chikkobaliapur Sidiaghatta TMC rB.R Ambedkar Nivas Yojana [0163687 72 
2015-2087 Total 2} 
Sidlaghatta TMC Total 72 
Chikkabaliapur Total 72 
R Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 72, 
chikkaballapur sidlaghatta TMC PMAYIU) 2016-2017 312 
2016-2017 Total 312 
Chikkaballapur Sidighatts TMC [PMAYIU) 2017-2018 141 
[2017-20i8Toeh | ail 
. TENS NN EEN RN RE 
[ChiklabaliapurTor EE MSN CRORES ERT 
[PMA To 


RRS 
alpayes Urban Rousing Scheme TEs ———e 
NSRP Teal —— 
Valpayee Urban Fousing Scheme ——[2oiraoie [a 
stale ——Tsdoghata THe Naipaves Uiian Wosing scheme ———forane —— 
SNES CTS Tiras [—— 3s) 
[idles Tc Toi EERE ESE HRS EN RESGET 
chikabailapur Total Se 
Walpayee Urban Housing Scheme Total J | 245 
[Chikkamagaturu Birur TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 
H (2016-2017 Total 22 
[Chikkamagalurd Birur TMC or.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 7] 
[ 2017-2018 Total 
Birur TMC Total E 
[Chlkkamagaluru Total 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 29 
[Chikkamagaturu Birur TMC PMAY{U} (2016-2017. 18 
[ 2016-2037 Total 18 
IChikkamagaluru Birur TMC PMAY{U) 12017-2018: 4 
[2017-2018 Total 4] 
Birur TMC Total 22 
‘Chikkamagaluru Total 29) 
[PMAY(U} Total 22] 
Chikkamagaturu Birur TMC Vajpavee Urban Housing Scheme 2016-2017 14] 
2016-2017 Total 14] 
Chikkamagaluru Birur TMC. Vajpayee‘Urban Housing Scheme [2017-2018 28| 
g g WF ೬ (2017-2018 Total. 28) 
2 Birur TMC Total < 42 
Chikkamagaluru Total 42 


Basava Housing Scheme 
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: District Taluk Scheme Series Benr.Count 
F M Vajpayee Urban Housing Scheme Total E 4 
Chikkamagaluru iChikkamagaluru [Basava Housing Scheme 2016-2017 78 
[Chikkamagaluru iChikkamagaluiru Basava Housing Scheme: 2016-2017 9 
2016-2017 Total 88 
[Chikkarmagaluru [Chikkamagaluiri Basava Housing Scheme 2017-2018 80. 
[Chikkamagaturu. [Chikkamagaluru Basava Housing Scheme 2017-2018 23. 
- (2017-2018 Total 103 
K [Chikkamagaluru Total _ 191. 
Chikkamagaluru Total ಸ 191 
Basava Housing Scheme Total p 191 
Chikkamagaluru Chikkamagaluns Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 f 
2016-2017 Total ; 
Chikkamagaluru [Chikkamagaluru Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 - H 
MM : 2017-2018 Total H 
Chikkamagaluru Total Kl 
[Chikkamagaluru Total 4 
[Devraj Urs Housing Scheme Total 4 
[eer iChikkamagaluru IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 51 
3 2016-2017 Total 51: 
Chikkamapaluru. [Chikkamagaluru Dr.B.R Ambedkar Nivas Yolana 7 15 
(2017-2018 Total 15¢ 
Chikkamagaluru Totaf i 66 
[Chikkamagaluru Total 6ರ 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Totaf 66¢ 
[Chikkamagalurut [Chikkamagaluru IPMAY(G) [2016-2017 37 
y ತ [2016-2017 Totat 37 
[chikkamagaluru Total MESSNER ETE CAPER 37 
Chikcamagaluru Total EU 37 
MAM TE 37 
2017-2018 1 
UF 2072s votai | Fl 
ನು [Chikkamagaluru CMC Tot TTT] 1 
[Chikkamagaluru Tota TT 1 
oT [Dewars Housing SchemeToa [| 1 
chikkamagaluru 77 
..._ [2016-2017 Total 77 
(Chikkamagaturu CMC Total 77 
77 
IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total SA 77, 
Chlikkamagaluru CMC [PMAY{(U) [2016-2017 33 
(2016-2017 Total 33 
Chikkamagaluru CMC [PMAY(U) 2017-2018" 2 
(2017-2018 Total 2 
“}Chikkamagaluru CMC Total K 35 
iChikkamagaluru Total 35 
K [PMAY{U) Total 35 
Chikkamagaluru Chikkamagaluru CMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 58 
2017-2018 Total 58 
(Chikkamagaluru CMCTotal 58 
Chikkamagaluru Total 58 
[Valpayee Urban Housing Scheme Totat -f 58 
“[Chikkamagaltiru Basava Housing Scheme 979, 
Chikkamagaluru Basava Housing Scheme 135; 
$ p 2016-2017 Total 1114 
iChikkamagaluru >| Basava Housing Scheme 831 
iChikkamagalurus 248 


\uT 
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District Taluk p Scheme Series Benf.Count 
2017-2018 Total 1129 
Kadur Total 2243 
Chikkamagaluru Total 2243 
್ಥ Basava Housing Scheme Total 2243 
iChikkamagaluru Kadur Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 4 
2016-2017 Tota} 4] 
Chikkamagaiury _—- |Kadur [Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 6 
f 2017-2018 Total 6) 
iKadur Total 10 
[Chikkamagaluru Total 10} 
Devraj Urs Housing Scheme Total 10| 
iChikkamagalurs Kadur Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 3461 
g | 2026-2017 Total 346 
[Chikkamagaluru. [Kadur Dr.B:R- Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018" 96 
[ [2017-2018 Total 58 
Kadur Total 442 
Chikkamagaluru Total 442] 
[Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Tatal 442 
Chikkamagaluru Kadur PMAY(G) 2016-2017 134 
2016-2017 Totat 134} 
Kadur Total k 134) 
IChikkamagaturu Total p 134| 
[PMAY(G) Total ನ FEY] 
Chikkamagaluru. f Kadur TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017. 16 
£ [2016-2017 Total 16} 
iChikkamiagalury, [Kadur TMC (Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2017-2018 8 
[2017-2018 Total 8 
F Kadur TMC Total 24] 
‘Chikkamagaluru Total 24 
g Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 24 
‘|chikkamagaluru Kadur TMC PMAY{U) [2016-2017 35 
2016-2017 Total 35 
Kadur TMC Tota 35 
(Chikkamagalury Total 35 
- [PMAY(U) Total ಣಿ 35 
iChikkamagaluru [Kadur TMC Vajpayee Urban Housing Scheme [2016:2017. 22 
ಕೂ 20162017 Total 22 
iChikkamagaluru Kacdur TMC Valpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 15 
Chikkamagaluru Kadur TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 40] 
:12027-2018 Total 35 
3 Kadur TMC Total 77 
Chikkamagaluru Total 77, 
[Vajpayee Urban Housing Scheme Total 77 
Chikkamagaluru Koppa Basava Housing Scheme 2016-2017 183 
i 2016-2017 Total 183) 
Chikkamagaluru Koppa Basava Housing Scheme 2017-2018. 391 
Chikkamagaluru Koppa Basava Housing Scheme 2017-2018 46] 
2017-2018 Total 437) 
[Koppa Total 6201 
Chikkamagaluru Total ಬ 620} 
g g [Basava'Housing Scheme Total 620; 
Chikkamagaturu Koppa Devraj Urs Housing Scheme 12016-2017 7] 
- (2016-2017 Total 7 
[Chikkamagalura Koppa [Devraj Urs Housing Scheme ಸ 2 
b (2017-2018 Total 2 
Koppa Total _9) 
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District Taluk Scheme Series Bens.Count 
Chikkamagaluru Total 
4 I Devraj Urs Housing Scheme Total 

[Chikkamagaluru [Koppa [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 14 
p re ] 14 
Chikkamagaluru Koppa.- -Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana "12017-2018 82. 
> 2017-2018 Total 8. 
Koppa Totat H 
[Chiikamagaluru Totat E [3 
> [Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana Total 231 
Chikkamagaluru Koppa- [PMAY(G} 2016-2017 4 
2016-2017 Tatat 4 
Koppa Total 2 4 
Chikkamapaluru Total 1 
2 [PMAYIG) Total p 
[Chikkamagaluru Mudigere Basava Housing Scheme: [2016-2017 46+ 
2 2016-2017 Total 46: 
[Chikkamagaturu Mudigere Basava Housing Scheme 2017-2018 48 
Chikkamagaluru Mudigere [Basava Housing Scheme 2017-2018 19. 
- 2017-2018 Totat 67: 
Mudigere Total y 1136 
[Chikkamagaturu Total 1136 
p Basava Housing Scheme Total ಛಿ 1136 
[Chikkamagaluru Mudigere Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 427 
೨ 2016-2017 Total 4271 
[Chikkamagal luru Mudigere Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojans 2017-2018 232 
{2047-2018 Total 232 
[Mudigere Tota 659 
chikkamagaturuTotat {| 659 
Re 659 
[Chikkamagaluru —— [Mudigere Mane oie | 36 
EE | 2516-2017 Tota 36 
 |Mudigere Tots Ee 35 
chikkamagaturu Total fe 36 
[PMAY(G) Total 36 
Basava Housing Scheme 2016-2017 114 
[ 2016-2017 Total 114 
[Chikkamagaluru [Narasimharajapura Basava Housing Scheme (2017-2018, 272 
Chikkamagaturu Narasimharajapura [Basava Housing Scheme 2017-2018 74 
ಸ [2017-2018 Total 346 
3 Narasimharajapura Total 460 
Chikkamagaluru Total 460 
(Basava Housing Scheme Total 460 
Chikkamagalury Narasimharajapura Devraj Urs Housing Scheme [2016-2017 18 
2016-2017 Total 18 
Chikkamagalury Narasimharajapura Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 - F 
2017-2018 Total 3 
[Narasimharajapura Total | 19 
chitkamagaluru Total SET 
-] Devraj Urs Housing Scheme Total 19. 
|Chikkamagaturu Narasimharajapura Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana (2016-2017 33) 
§ 2016-2017 Total 33 
[iikamogsiuns Narasimharajapura Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018: 24] 
g g [2017-2018 Total 24) 
NY Narasimharajapura Tota! 57 
Chikkamagaluru Total p 57 
| Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Tota} slr, 57] 
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.. District Taluk Scheme Series Benf.Count 

Fikkamogalurtl arasimharajapura [PMAYVIG) 2016-2017 

§ [2016-2017 Total 

[Narasimharajapura Total 
Spikkamagaturu Total ಬ f g 
[PMAY(G} Total 
chikkamagalury [Narasimharajapura TP Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 
[2016-2017 Totaf 

Chikkamagaluru Narasimharajapura TP. iDevraj Urs Housing Scheme 


[2017-2018 
[2017-2018 Total 


—H———— 
[Narasimharajapura TP Total 


slklstelslulslol lo lelalelwlote 


‘Chitkamagaluru Total 
[Devraj Urs Housing Scheme Total 
Chikkamagaluru Sringeri [Basava Housing Scheme 2016-2017: 
£ [2016-2017 Total 

iChikkamagaluru Sringers [asava Housing Scheme 2017-2018 

Chikkamagaluru Sringeri [Basava Housing Scheme 2017-2018 
2017-2018 Total 157 
Sringeri Total 250} 
IChikkamagaluru Total 250 
pr | Rzsaw Housing Scheme Total 250 
[Chikkamagaluru Sringeri Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 40 
[2016-2017 Total 40 
Sringeri Dr.6.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 5 
rp 2017208 Toai |S 
EET TN SSE NESSES ETNIES CNEL 
(arms Tors Aridar Niesaona Tosi — 45 
NS TT STEERED NESS ERE 
[imag eral CERES TESS SE CREE PEER 
ST 
Tp ioisnssese ey 
[Cfikarsagstura —— orks [pests Foun scheme sso 
| 2016-2017 Tot | 753 
RT anise as — 572 
[Chikkamagaluru Tarlkere Basava Housing Scheme [2017-2018. 188} 
[2017-2018 Total 760) 
» [Tarikere Total 1513 
ichikkamagaluru Total 1513 
4 y [Basava Housing Scheme Total 1513 
[chikkamagaluru jTarikere [Oevraj Urs Housing Scheme 2016-2017. 6} 
IN 2016-2017 Total [ 
[Chikkamagaluru Tarikere [Devra] Urs Housing Scheme’ 2017-2018 5] 
K [2017-2018 Total 5} 
[Yarikere Total 11 
[Chikkamagaluru Total * 11 
[Devraj Urs Housing Scheme Total ಬ 11 
ichikkamapalury iTarikere [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 354] 
RN [2016-2017 Total 354] 
Chikkamagaluru. Tarikere [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 82] 
2017-2018 Total 82 
Tarikere Totaf 436 
[chikkamagaluru Total 3 436) 
[Dr.B.R Ambedkar fiivas Yojana Total 436) 
ichikkamagaluru Tarikere PMAY{G) N [2016-2017 34] 
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District Taluk - scheme series | eu-Count 
Chikkatnagaiury Tarikere PMAYIS) 2016-3037 
ಹ R [2016-2017 Total 3 
[Tarikere Total 7 _ 3 
iChikkamagaluru Total EX 
[PMAVIG) Total 3 
[EFiikanogalur [arikere TMC Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 7 
[2017-2018 Total f 


Tarikere TMC Totaf 


Chiktkamagaluru Total 


Devraj Urs Housing Scheme Total 
Tarikere TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yaiana 2016-2017 


Chikkamagaluru 


(2016-2017 Total 
iChikkamagaluru Tarikere TMC Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana (2017-2018 
2017-208 Total | 
[= arikere TMC Total 
Chikkamagaturu Total 2 
Dr-B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 
IChikkamagaluru Tarikere TMC PMAY{U} 2016-2017 
g (2016-2017 Total 
Chikkamagaturu iTarikere TMC [PMAY(U) 5’ }2017-2018 F 
(2017-2018 Total 
¥ Tarikere TMC Total 
Chikikamagaluru Total 
[PMAYU) Total 
[Chikkamagaluru Tarikere TMC Vajpayee Urban Housing Scheme: (2016-2017 
(2016-2017 Total 
[Tarikere TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2038 
[chikkamagalors ———[arikere me ——————yaipayee Urban Housing Scheme [2017-2018 
MERE SSN AE TT 
——— [arikereTNicTot | [| 
[Chlkkamagauru Total dl 
TT [apaves Urban Housing Scheme Total 4 
[Cnitradurss ——————[challekere—————™— [pasava Housing Scheme 
[Chitradurga ————Theliakers | sasave Housing Scheme ——————Loigaoi7 
ESTEE ONSEN 2016-2017 Total 
g8 [Basava Housing Scheme [2017-2018 
Chitradurga [Challakere Basava Housing Scheme [2017-2018 
N § (2017-2018 Total 
[Challakere Total 
[Chitradurga Total 
[Basava Housing Scheme Total 4 
Chitradurga Challakere Devraj Urs Housing Scheme (2016-2017 
H 2016-2017. Totat 
Chitradurga [Challakere Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 
d 2017-2018 Total 
iChallakere Total ¥ 
[Chitradurga Totaf 7 
Devraj Urs Housing Scheme Total 4. 
‘Chitradurga [Chatlakere Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 
(2016-2017 Total 
Chitradurga Challakere Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 el 
:J2017-2018 Tota | — 
[Challakere Tota 
[Chitradurga Total - 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 
Chitradurga [Challakere K [PMAY{(G} [2016-2017 T- 


26 
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District Taluk Scheme Series BenfiCount 
Zhitradurga Challakére [PMAY(G) Er 364 
[2016-2017 Total 791 
chitradurea ~- “ [challakere PMAY(G) [2017-2018 6801 
| 2 _ | 680] 
Cheliaksre Total ES 1474 
Chitradurga Total 4471 
N IPMAY(G) Totat * 1471 
Chitradurgs —{challakere THC Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 124} 
% [2016-2017 Total 124 
[Challakere TMC Tota} 124| 
Chitradurga Totaf - 124} 
[Dr.6.R Ambedkar Nivas Yojana Total 124 
Chitradurgs [Challakere TMC Y PMAY(U) Foe |1| 
2016-2017 Yotal 
Chitradurga [Challakere TMC [PMAY{U) 
[chaltakere TMC Total 
Chitradurga Total 
[PMAYIU) Total 
Chitradurga ¥ iChallakere TMC Vajpayee Urban Housing: Scheme 
Chitradurga. [Challakere TMC Vaipayee Urban Housing Scheme 


[Challakere TMC Total 


SEEN GEST 


Chiiradures Jes esing iene 
Chitradurga Chitradurga uinsSheme oie | 335 
g CNL FETS [2046-2017 Total 
ree iad EE CNS CAS LT 
Chitradurga repent scien limos 
SES: SS 2017208 Total | 1237] 
ET 
Gidea EES CEN EEN EN 
EEUETRITISIESRNE ee NT 
Chitradurga Chitradurga 
Chitradurga Devra] Urs Housing Scheme 
Chitradurga Total 
[5 evra] Urs Housing Scheme’ Total 
chitradursa 
Chitradurga [Chitradurga Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 
|— 
Ichitradurga Total 
[Chitradurga Totat 
IN DrB.R Ambedkar Nivas Yojana Total 


Chitradurga IPMAY{G) 
Chitradurga’ [PMAY(G) 


-|cheradurgs PMAVIG) 


2017-2018 Total 347] 


[Chitradurga Totat 955} 
Ichitradurga Total 955! 


A637 


ಅನುಬಂಧ-2 


ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ 
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Taluk Scheme Seಗನs Eeénr.Coun 
g [PMAYIG) Total 
Chitradurga Chitradurga CMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana TE, 
2016-2017 Total 
Chitradurga CMC Tota 
CFitradurga Total p T— 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Toul 
Chitradurga ‘Chitradurga CMC PMAY{U) 
Chitradurga [Chitradurga CME PMAVU} 
[Chitradurga CMC Total 
Chitradurga Total 
[PMAY(U) Total 
(Chitradurga Vajpayee Urban Housing Scherne 
Chitradurga [Chitradurga CMC Vajpayee Urban Housing Scheme 
p [Chitradurga CMC Total 
‘Chitradurga Total 10t 
[Vajpayee Urban Housing Scheme Total 104 
[Chitradures Basava Housing Scheme 2016-2017 [7 
Chitradurga Basava Housing Scheme 2016-2017 121] 
[2016-2017 Total 807 
Basava Housing Scheme 2017-2018 112 
Chitradurga il Basava Housing Scheme [2017-2018 130 
Se wee 247 
re ET al 1054 
[TE 1054 
ESET FORTS Basava Housing Scheme Total [UT 1054 
[Chitrodturgs Devraj Urs Housing Scheme [2016-2017 28 
SE EES SE 38 
ee Tere ———Teani eel 35 
ES ES 35 
NE NEE] 6 
TN ESN ES 63 
me ieee —T—— 6 
[Chitradurk Hiriyur Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana (2016-2017 891 
(2016-2017 Total 891 
Chitradurga. Hiriyur [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 158. 
[2017-2018 Total 158} 
Hiriyur Total 1049 
‘Chitradurga Total z 1049] 
Dr.B.R Ambedkar Nivas. Yojana Total 1049 
[Chitradurga Hiriyur: PMAY(G) 2016-2017 871 
Chitradurga Hiriyur BMAY(G) 2016-2017 463] 
2016-2017 Total 1334 
Chitradurga Hiriyur IPMAY(G) 2017-2018 208 
2017-2018 Total 908) 
Hiriyur Total g : 2242 
Chitradurga Tots ಥ 2542} 
[PMAY(G}Total 2242) 
Chitradurga Hiriyur TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana. 2016-2017 66] 
2016-2017 Tol [| 
Hiriyur TMC Total ~d. 66; 
[Chitradurga Total J 66 
[ Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Totaf | 66 


au 


LAQ-637 _ ಅಮಬಲಧ:2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟಿ ಫಲಾನುಧವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 


District Tatuk Scheme Seriés Benf.Count 
Chitradurga Hiriyur TMC PMAY(UY 2016-2017 73 
| 


[2016-2017 Total 73 


Chitradurea Hiriyur TMC [PMAY(UY oraos. |S 
ರ nn asl _ 2017-2018 Total 55} 
——— TE 
Chitradurga Total 128) 


Vajpayee Urban Housing Scheme 


ನತ ದಾ 
Chitradurga 


[Vajpayee Urban Housing, Scheme 


el Vaipaves Urban Housing Scheme Total 
Ichitradurga Basava Housing Scheme 


Chitcadures. 


[Basava Housing Scheme 
[Basava Housing Scheme 


SE 
[gasava Housing Scheme Total 

re ae lisse Ee — 

ECCRTINES bic el———35 

[chitradures lHolalkere [Devrej Urs Housing Scheme 2072085 |S) 

[eer a —™ oraisrasl RT 

ESTES RESETS ESS EIT TS EN ESSN WEEE! 

Ss RT oie 20i7Toi | 67] 

[critraduga —— — Holaikere RAFT vos ——— ors 68 

a 

TN CERES | 

ES LSS ATTA SON SNE SE 

ichitradurga Holatkere meso | 307 

Chitradurga” Holalkere 2016-2017 il 

- 20162007 Total | 418) 

, Chitradurga [Holalkere [2017208 {| 350) 

[2017-2056 Tota | 350] 

[Hotalkere Total 768 

[Chitradurga Total 768 

_ y pie 768 

Chitradurga Holalkere TP be Toa ie 

[2oss20i7Tol] 3] 

§ Hotalkere TP Total 3 

Chitradurga Total 3 

k- Ar [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total ಧೂ 3 

Chitradurga. [PMAY{U} 2017-2018 6 

2 2017-2018 Total 6 

1 6 

8 

[pMAY(U) Total 6! 

ichitradurga Holalkere TP Vajpavee Urban Housing Scheme 2016-2017: 7 

5 _ [2016-2017 Total 7 


LAQ-537 


ಅನುಬಂಭೆ-2 


ಬಿವಿಧೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ 


ಕಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 


- Scheme 


Series Bent.Coun 

Chitradurga. .IVaipayee Urban Housing Scheme 2017-2018 1 

K y 2017-2018 Total E| 

] 

[Chitradurga Total K 1 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 


Basava Housing Scheme 


Chitradurga 
Chitradurga 


1 


2016-2017 75 


(Basava Housing Scheme 


| 2017-2018 Total 
Chitradurga Total TST 


Ei 
WHosadue 2017-2018 


2016:2017 25 
J 2016-2017 Total 100 
Chitradurga Basava Housing Scheme. 2017-2018 71 
Chitradurga Basava Housing Scheme 91 
(2017-2018 Total 163: 
264 
[Chitradurga Total ] f 261 
Basava Housing Scheme Total 2 | 2644 
Chitradures (Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 2 
2016-2017 Total 2 
Chitradurga Devra] Urs Housing Scheme 2017-2018 3 
2 - 2017-2018 Toul | 
| SR: R i 
[Chitradurga Total 
|S iDevraj Urs Housing Scheme Total 
[Chitradurga IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 
2016-2017 Total 
[efits Dr BR Ambedkar Nives YAS 2017-2018 


IYG) Total 
[Hosadurga TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 
2016-2017 Total 
Hosadurga TMC Total 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 
Hosadurga TMC IPMAY{U} [2016-2017 | 
2016-2017 Total 
[Chitradurga Hosadurga TMC [PMAYIO) 2017-2018 
[ (2017-2018 Total 
3 Hosadurga TMC Total 
[Ehivrsdorga Tora 
- PMAY(U) Total p R 
Chitradurga Hosadurga TMC Vajpayee Urban Housing Scheme '|2016:2017 
g 12016-2017 Total 
Chitradurga -\Hosadurga TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 [ 
2017-2018 Total | 
Hosadusga TMC Total _ 
Chitradurga Total f ಮ 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 
Chitradurga _-[Molakalmitirs [Basava Housing Scheme 2016-2017 


bs 


LAO-637 ಅನುಬಂಧ 
ವಿವಿದ ವಸತಿ: ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾ ಹುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ |] 
District Taluk Scheme S&ಗೇs Benf.Count 
Chitradurga (Molekalmuru Basava Housing Scheme 2016-2017 71 
20167017 Total 554 
Tritradures — [Mclakalrours Bssava Housing Scheme [2017-3018 299 
‘Chitradurga Molakalmuru |Basava Housing Scheme: 2017-2018 219} 
[2017-2018 Total 518] 
; Molakairnuru Total | 1 1072 
‘Chitradurga Total 1072 
[Basava Housing Scheme Total WN 10721 
Cnitradurgs [Molakalmur [Devraj Urs Housing Scheme 20162017 7 
2016-2017 Total | 77 
Chitradurga Motakalmuru iDevraj Urs Housing Scheme [2017-2018 31} 
2017-2018 Total 31] 
Molakalmuru Total |_ 108 
[Chitradurga Total 108} 
[Deval Urs Housing Scheme Total gp 108 
Chitradurga [Miolakalmtiru Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 907 
2016-2087 Total 907 
[chitradurea. Molakelmurs Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 3018 
[2017-2018 Total 1018 
Molakalmuru Total 1925} 
[Chitradurga Total 1925 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 19251 
chitradurgs [Molakalmurtt [PMAVG) 2016-2017 816 
Chitradurga ——[Molakalmuru PMAY(G) 2016-2017 26 
SSCS 2016-2017 Total 1062 
Chitradurga RTs 
EFS SENSES UTE ooir-oisTotal | so} 
Cl olokaimiruToti | | 1692] 

[chttracurga Total SSS CNSR SEES 

TSE ASTER 
Chitradurgs RT —————T oral ors House shese eS 
EEE TNS FAECES 2n62onToal 6 
Gaia | UT | _—. 
Ll pei Urs Housing scheme Total | APCS ERE 
Chitradurga WolalaimuruTe | [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 ET 
[2016-2017 Totat 5 
2 Mofakalrauru TP Total 56] 
Chitradurga Total - NE 56 
| Dr.6:R Ambedkar Nivas Yojana Total 5] 
Chitrodursa [Moiakalmuru TP [PMAVU) |2016-2017 56 
2036-2017 Total En 
[Molakalmuru TP Total 56 
[Chitradurga Total : 56 
(PMAY(U} Total 7 56] 
[Chitradurga Molakalmuru TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 | 
[2016-2017 Total [ 
Chitradurga Molakelmuru TP Vaipavee Urban Housing Scheme 20172018 23 
f orev |3| 
Molakalmuru TP Total 29) 
[Chitradurga Total (— 29] 
- Vajpayee Urban Housing Schemes Total 29 
[Chitradurga Nayakanahatti TP [Or.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 5 
2016-2017 Total 205 
(Navakanahatti TP Total 209 
[Chitradurga Total -T 2051 


LAQ-637 ಅನುಬಂಭ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ 5 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಷರ 
District Taftik § Scheme Series Benif.Cour' 
£ Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojaria Total y 2 
Nayakanahatti TP PMAY(U} [2016-2017 31 
2016-2017 Total 37 
[Nayakanakatti TP. [PMAYIU} 2017-3008} 
2017-2018 Tota} 
Nayakanahatti TP Totai - 
[Chitradurga Total -] CF 
[PMAY(U) Totat 
[Chitradurga Vajpayee Urban Housing Scheme {2016-2017 
2016-2017 Total 
[Chitradurga [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 
py 2017-2018 Total 
[Chitradurga Total 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total t 
Dakshinakannada [Basava Housing Scheme 2016-2017 
Dakshinakanriada 2016-2917 
SR 2016-2017 Total 
Dakshinakannada (Basava Housing Scheme 12017-2018 
2017-2018 Totat 
DakshinaKannada Totai 
|Basava Housing Scheme Total 
Dakshinakannade Devraj Urs Housing Scheme 2 
§ [2016-2017 Total 2 
DakshinaKannada Bantwal Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 1. 
EES ERS SN 1 
Tanai [| F] 
DakshinaKannada Total EE 3 
Te 3 
naan Trea Antec an 7 — 52 
EEN ETRE CCR 52 
55 
SESE EES NR 55 
Beis 107 
BSOUSAESEES RIN § 


107 
| [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 107 
DakshinaKannada Bantwal IPMAY(G) (2016-2017 2 
Dakshinakannada (Bantwal [PMAY(G) 2016-2017 1 
(2016-2027 Tota | 
Bantwai Total ತಿ 
DakshinaKannada Tota 3 
(PMAY(G) Total 3] 
DakshinaKannacia \Bantwal TMC Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 16 
ನನ 12016-2017 Total 16 
- [PakshinaRannada [Bantwal TMC Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana ಗ 3] 
X | [2017-2018 Total 
[Bantwal TMC Total 
DakshinaKannada Total - 
g iDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 
[DakshinaKannada [Bantwal TMC IPMAY(U) 2016-2017 
- g 2016-2017 Total 
DakshinaKannada Bantwal TMC PMAYU) 2017-2018 


Kh 2017-2018 Total 
Bantwal TMC Total | % 


DakshinaKannada Totat 


0 


% 
LAO-537 ಅನುಬಂಧ-2 
| `-  ವಿಪಿಧವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭ ಫಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Tatuk Scheme. Serles Benf.Count 
[MAY Total { 128 
DakshinaKannada Bantwat TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 54 
” [3016-2017 Total | 
DakstiinaKannada Bantwal TMC Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 77 
EE 2017-2018 Total | 77| 
[Bantwal TMC Total 331 
Dairinakannada Tota | FE 
Vajpayee Urban Housing Scheme Jotal 131; 
[DakshinaKannada |Beithangadi [Basava Housing Stheme [2016-2017 Ll "1412 
§ [2016-2017 Total 1412 
Dakshinakannada [Belthangadi [Basava Housing Scheme 2017-2018” 1913 
Bssahinfannads Belthangadi Basava Housing Scheme [2017-2018 586 
2017-2018 Total 2499 
[Belthangadi Total 3911 
DalcfinaKannada Total T 3911] 
Housing Scheme Total 3914 
Dakshinakannada [Belthangadt [Devra] Urs Housing Scheme 2016-2017 2| 
2016-2017 Total 2] 
DakshinaKannada Belthangad! [Devraj Urs Housing Scheme [2017-2018 1 
[2017-2018 Total 1 
Betthangadi Total 3 
DakshinaKannada Total 3 
iDevra} Urs Housing Scheme Total 3 
DakshinaKannada Beithangadi [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 593 
CERRO 2016-2017 Total 593] 
[TE RAs os 
EEE RSET Eira ol 
Feliracgodi Tonal SSS SRS EET) 
[oaiireammadaoe ERTS TES ESE RET 
UE [or aRAmbediac Nes Yoans Total SS RT] 
Cd — i 
———— ii AE] 120} 
[pciaanmdaToe SESE EES ESSN EEE) 
ENE CSMSSSNSFETSE RA al 
DakshinaKannada [Belthangadi TP [or.8.R Ambedkar Nar volans [2016207 | 12 
2016-2017 Total 12 
DakshinaKannada [Belthangad} TP [or.8:R Ambedkar Nivas Yojana [2017-2018 6} 
[2017-2018 Total 6| 
[Belthangadi TP Total 2 18 
patishinaKannada Total 18 
F [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 
DakshinaKannada Belthangadi‘TP PMAY(U} 


2017-2018 Total 


4) 

32 

[2016-2017 Total 22 

ictiinaKannada cithangadi TP PMAYU) 2017-2018 22 
2017-2018 Total 22 

Refthangadi TP Total 4a} 

DakshinaKannada Total 44] 
[EMAVIU) Tota | 

Dalctinakannada SeihangadiTP [Vajpayee Urban Housing Scheme 20163027 3 
P 2016-2017 Total 9 

Dakshinakannada FeifongadiTP Naipavec Orban Housing Scheme 2017-2015 18} 
18 

27 


ಸ [Bcithangadii TP Totat 
Dakshinafarinada Total 


Vajpayee Urban Housing me Total 


ಅನುಬಂಧ-2 


LAQ.637 
[3 


ುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 


ಬಿವಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒ 


District Taluk Scheme Series [ BeuuCoun 
DakshinaKannada Kotekaru TP -.-|Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana p [30162017 
L | g 2026-2017 Total 
Kotekaru TP Total 3 
Dakshinakannada Totai § R 
Or.8.R Ambedisr Nivas Yojena Toi —] 
Dakshinakannada Kotekaru TP [PMAY(}. 2017-2018 
- 2017-2018 Total | 
Kotekaru TP Totat 
DakshinaXannada Total 
[PMAY(U} Total 
Dakshinakannada Kotekaru TP. Vajpayee Urban Housing Scheme. [2017-2018 
2017-2018 Total 
Kotekaru TP Total 
DakshinaKannada Totaf Kg 
£ Vajpayee Urban Housing Scheme Total 1 
DakshinaKannada Mangaluru [Basava Housing’ Scheme. 2016-2017 
DakshinaKannada Mangaluru Basava Housing Scheme [2016-2017 
KE [2016-2017 Totat 
Dakshinakannada Mangaluru Basava Housing Scheme (2017-2018 
DakshinaKannada Mangaluru (Basava Housing Scheme 2017-2018 
B 2027-2018 Total | 
Mangaluru Total 1254 
DakshinaKannada Total K 1254 
R £ (Basava Housing Scheme Total 1254 
DakshinaKannada IMangaluru Devraj Urs Housing Scheme [2016-2017 1 
[2016-2017 Total 1 
> Mangaturu Total 3 
[DakshinaKannada Total 1 
Devraj Urs Housing Scheme Total 1 
Dakshinakannada Mangaluru [Or.B.R Ambedkar Nivas Yojana (2016-2017 34 
(2016-2017 Total 34 
Dakshinakannada Mangaluru Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 12 
y § i 2017-2018 Total 12 
Mangauru Total 46 
DakshinaKannada Totat 46 
(Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total § 46 
DakshinaKanriada Mangalurt PMAY(G) [2016-2017 2 
2016-2017 Total 2 
[Mangaluru Total 2 
DakshinaKannada Tota 2 
[PMAY{G) Totat 2 
DakshinaKannada Mangaluru CC (Or.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 14] 
[2016-2017 Total 14] 
Dakshinakannada Mangaluru CC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2017-2018 7] 
§ 2017-2018 Total 3 
[Mangaluru CC Total | 21 
DakshinaKannada Total | 21 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total y 21 
DakshinaKannada Mangaluru. CC PMAY{U} f 2017-2018 ii 21 
2017-2018 Total 171 
-|Mangaturu CC Total 171 
DakshinaKannada Totat ಎ M 172} 
y y IPMAY(U) Tol g 174] 
DakshinaKannada Mangaluru CC [Vajpayee Urban Housing Scheme. (2017-2018 227 
2017-2018 Total 227 
Mangaturu CC Total ಗ 227] 


22 


LAQ-637 ಅನಮುಬಂಧೆ-2 
ಮ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಣ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme Series Benf.Count 
DakshinaKannada Total - 227 
ನ jpayee Urban Housing Scheme Tota | 227 
DakshinaKannada Mudubidre TMC Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 12 
[2016-2017 Yotal 321 
“[Dakshinakannada Mudubidre TMC ೦ [Dr.8:R Ambedkar Nivas Yojana [2017-2018 22 
(2017-2018 Total 22 
Mudubidre TMC Totat 34: 
DakshinaKannada Total 34! 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 
DakshinaXannada Mudubidre TMC IPMAY(U) 2016-2017 


2016-2017 Total 


DakshinaKannada Mudubidre TMC PMAY(U} 

Muciubidre TMC Totat 
DakishinaKannada Total | 98] 
[PMAY{U) Total 981 
DakshinaKannada Mudubidre TMC Vajpayee Urban Housing Scheme [2016-2017 29 
| [2016-2017 Total 291 
IDakshinaKannada Mudubidre TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 42 
[2017-2018 Total 42 
Mudubidre TMC Tota} 2 71} 
Dakshinakannada Total 71 


Vajpayee Urban Housing Scheme Total 71. 

Soi7-2oBTorl | 3] 

EE 
[oalchiraKantiada Tota EU | 3 
ER Ane sola Tos U3 
[Daishinakannads uke Ma) Toso | OO sl 
SN NN ETN 
[osahinakonnads Miki May) “Joos | 28] 
NN ES EN CN RET 
TE CN NN 
ETON NS NS SN ET: 
iT 36 

DakshinaKannada [Mulkitp [Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 14] 
7 

DakshinaKannada [Mutkl TP. Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 26 
a 26 

Mulki TP Total | K 40} 

[BakshinaKannaia Tota} R 40 
K [Vajpayee Urban Housing Scheme Tota! 40 

Puttur [Basava Housing Scheme 2016-2017 1077 


DakshinaKannada Basava'Housing Scheme 2016-2017. 167 


uur | 

Dakshinskannada [Basava Housing Scheme’ ? 2017-2018 1117] 
RET [2017-2018 Total 1117] 
[Puttur Total 2361 


DaishinaannadTott [TU | 2361 
UL [basavaHousingSchemeTotal 2361 


DakshinaKannada Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 6 
_ OT Joos 2ot7 Total 6 
DakshinaKannada iDevraj Urs Housing Scheme [2017-2018 1 


A NSERC or2ois Tol 7 


[Puttur Total f 5 
Dakshinakannada Total | F] 


LAn-637 ಅನುಬಂಧ: 
ಕ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫ 'ಲಾನುಥವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಚಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ ಸ 
District Tatuk Scheme Series ] BenfiCoun 
Devraj Urs Housing SchemeToia 
Puttur Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana (2017-2018 Kl 
2017-2018 Total lj 
p al [3 
|DakshinaKannada Puttur TMC. Dr-B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 4 
2016-2017 Total 4 
Dakshinakannada Puttur TMC IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018. 5 
I [2017-2618 Tot 5 
Puttur TMC Total 9 
DakshinaKannada Total 6 
Dr.B.R Ambetikar Nivas Yojana Total 
Dakshinakannada [Puttur TMC IPMAY(U) 
DakshinaKannada Puttur TMC [PMAY{(U} 2017-2018 124 
[2017-2018 Total 12 
Puttur TMC Total [ 21 
DakshinaKannada Totof 214 
IPMAY(U} Total 214 
Dakshinakannada IPuttur TMC. [Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 43 
(2016-2017 Total 43 
DakshinaKannada Puttur TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 7E 
SSSR 2017-2018 Total 78 
Puttur TMC Totat 121 
DakshinaKannads Total 121 
§ [Vajpayee Urban Housing Scheme Total 121 
DakshinakKanniada Sullia [Basava Housing Scheme. 2016-2017 638 
ee ene 2016-2037 Total 638 
ne ee 2017-2018 617 
SE SN 617 
re ET rial] 1255 
EES RN ee 1255 
ES SN TT 1255 
Po Tr 4 
NS SEEN 4 
tear Tee 2017-2018 3 
eS EEE ST 3 
Tie ————— 7 
DakshinaKannada Total 7 
2 Devraj Urs Housing Scheme Total 7 
DakshinaKannada Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 209, 
2016-2017 Total 209 
[Dakshinakannada Sullig Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojang 2017-2018 120} 
[2017-2018 Total 120 
‘Sullia Total - 329 
Dakshinakannada Total 329 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 329 
DakshinaXannada [PMAY(G)} (2016-2017 5 
2016-2017 Total 5} 
‘Sullia Total 5 
DakshinaKannada Total - 5] 
[PMAY{G) Total p] 
Dakshinakannada 'Sullia TP Devraj Urs Housing Scheme (2017-2018 1 
2017-2018 Toul | 1 
H ‘Sullia TP Totat 1 
DakshinaKannaia Total 1, 
Devraj Urs Housing Scheme Total 1 


Yh 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟಿ ಫೆ 'ಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
istrict Taluk g Scheme Series Benf.Count 
DakshinaKannada ‘Sullia TP [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 51 
f [2016-2017 Total 51 
[Dakshinaannada [Sullia TP EN [Dr.8:R Ambedkar Nivas Yojana [2017-2018 20 
i [2037-2018 Totat 20 
g Suilia TP Tota ಧಾ f 71 
DakshinaKannada Total 71 
5 'Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total y 71 
ada [Sulla TP. PMAY(U) 2016-2017 103 
2016-2017 Total 103 
[Sullfa TP Total i 103 
Dakshinakannada Total 103 
[PMAY{U) Total p 103} 
DakshinaKannada Sullia TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 56] 
p 2016-2017 Total 56! 
DakshinaKannada Sullia TP Vajpayee Urban Housing Scheme: 2017-2018 321 
[2017-2018 Total 32] 
[Sullia TP Total p 88] 
DakshinaKannada Total [ 85 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 88 
DakshinaKkannada [Ullal TMC [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 2 
ame ate ಮ — 
Dakshinakannada Ulla TMC [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 3 
- | 207208 Tote] 3] 
DakshinaKannada Total 
[prs R Ambedkar NivasYolanavort [TS 
SS NS SE TTA RR! 
[MANU ors | 97) 
EE —onaasToal] 97 
RN E37 SS SE SN ETT 
[ORFS TS Ts 
NN NN 7 OE SS SEN RET 
Valpavee Urban Hiousing Scheme 206207 | 36] 
NN SN SENS TST CATON SET 
[Ullal TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 TT] 
ES TSN ET 
ime UU | 
[BatshinakannadaTott UU | 131 
OSS NESSES i 
DakshinaKannads WitaT [or RAmbedkarNivas Yojana [20162007 | 25] 
NN SSN SEES TSE SE] 
REESE TSE EES SES 
N 29] 
[Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total f 29} 
““[pakshinaKannada Vitla TP PMAY(U) 2016-2017 32| 
} UU 206207Totl 32 
DakshinaXannads Vila TP PMAYIU) [207208 |2| 
_ 2 ಸ 2017-2018 Total 23 
IVitta TP Total [On | 55] 
SSRoiGrade Toil TT] 55 
ES ES 7S SN SNE 
Dakshinakannada....... WitlaTP Vajpayee Urban Housing Scheme 2. [3] 
3 
[ಾ Vifla TP Vajpayee Urban Housing Scheme 


LAQ637 


ಅನುಬಂದ್ರ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಜ ಒಟ್ಟು ಫ 'ಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ. ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ. ಯೂ 
District Taluk ತ Scheme Series Beni.Count 
Vila TP Total 7 ? FN TT 31 
DakshinaKannada Total H 3 
[Vajpayee Urban Housing Scheme Total H 3 
Davanagere [Channagiri Basava Housing Scheme ಈ 2016-2017 94) 
[Davanagere Channagiri _ __|Basava Housing Scheme 2016-2017 9 
2016-2017 Total 1042 
Davanagere Igiri . Basava Housing Scheme 2017-2018 792 
..[Bavanagere [Channagiri Basava Housing Scheme y [2017-2018 283 
2017:2018 Totat 1075 
ಪಿ Channagirl Total 2117 
Davanagers Total 2117 
(Basava Housing Scheme Tots! 2117 
Davanagere. iChannagiri Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 22 
[2016-2017 Total 22 
Davanagere Channagiri Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 5; 
2017-2018 Total 5; 
| Channagiri Total 27 
Davanagere Total +] 3 ೫ 27 
H Devraj Urs Housing Scheme Total " 27} 
[Davanagere Channaglri Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 IN 1010| 
[2016-2017 Total 1010 
[Davanagere [Channagiri IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 12017-2018 29} 
IDavanagere [Channagiri Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 45ಡ್ಗಿ 
[2017-2018 Total 483 
(Channagiri Total ; ETT 
Davanagere Total Cs 
aided 
[Channeg uae 243 


ivaridgare Gane MEET 


FI 
Fl 
3 


y 
& 
ಡೆ 


ಈ 


| 
| 


Javanagere Totat 


avanaere PM Ten 
Hf 2016-2017 Total 13] 
Davanagere [Channagiri TP PMAY{U) 2017-2018 29 
[2017-2018 Total 29} 
[Channagiri TP Totat 4] 
Davanagere Total y 42 
FMAYIO] Total lf 42 
Davanagare Channagini TP [Vajpayee Urban Housing Scheme 2036-2017 23 
K K 2016-2017 Total 13, 
Davanagere Channagiri TP [Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 29| 
p _ 3 (2017-2018 Total 29, 
FT ಸ 42 
Channagiri TP Total i 32 
jpayee Urban Housing Scheme Total 32] 
Davanagere Basava Housing Scheme N 2016-2017 727, 
-|Davanagere [Basava Housing Scheme f (2016-2017 2 128 
2016-2017 Total. 305 
[Davanagere [Basava Housing Scheme me 562| 
Davanagere ‘Basava Housing Scheme [2017-2018 577) 
— “207208 Total 1135] 
[Davanagere Total 2044 


ui| 


{24 


LA0-637 > ಅನುಬಂಲಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಷ್ಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ Ja 

District Taluk Scheme Serles Benf.Count 
Davinagers Total 04 
Sascva Housing Schicme Total UC ” 2044 

[Davenagere [Davanagere Deva) Urs Housing Scheme 2016-2017 4 
A SS [2016-2017 Total 4 

\Davanagere Davanagere [Devraj Urs Housing Scheme’ 2017-2018 41 
§ 2017-2018 Total | 41! 

— — ನಾ Totaf 45 
Davanagere Totat 45 
L [Devraj Urs Housing Scheme Total 45 
Davanagere Davanagere [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 12016-2017: 830 
2016-2017 Total 830) 

Davanagere Davanagere Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 364 
3641 

[Davanagere Total 1194 

Davanagere Total 1194] 
Dr.5.R Ambedkar Nivas Yojana Total } 1194 
Davanagere Davanagere PMAY(G} 2016-2017 20% 
Davanagere Davanagere [PMAY(G} 2016-2017 16 
2016-2017 Total 220 

Davanagere Davanagere [PMAY(G) 2017-2018 89] 
[2017-2018 Totat 89 

kL [Davanagere Totat 309 
Davanagere Total 309| 
[PMAY(G) Totat 309 

Davanagere IDavanagere CC [Devraj Urs Housing Scheme [2016-2017 1 
eos —— se 1 
rr eee ————— roe as 
Eel] 3 
—————paanatere CC Tota dl 
Davanagere Total SN EE ON SE 
NS TTT SS NS Sn 
[Br8.R Ambedkar Nivas Yojana ie | 258 
ESN ENT 193 

Davanagere [Davanagere CC EET ES EN CONN ET 
[ee i mais 26] 
£ [Davanagere CCTotal es 
Davanagere Total 219 
[EE Dr. Ambedkar Nivas Yojana Total 215 
- [Davanagere [Davanagere CC [PMAY(U) 2016-2017 297 
¥ # [2016-2017 Total 297} 
Davanagere Davanagere CC [PMAY{U) 2017-2018 305 
kd [2017-2018 Total 305 

[Davanagere CC Total ನ Hy 602 
Davanagere Total 602] 
ಹ PMAY(U) Total 1 602, 
Davanagere Davanagere CC. [Vajpayee Urban Housing Scheme “12016-2017 120} 
[2016-2017 Totat 120} 

[Bavanseere Davanagere CC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 376| 
R ್ಯ (2017-2018 Total 5 

“[Bavanagere CC Total R 296 

Davanagere Total K 496 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 496 

[Bavanagere- [Harappanahalli [Basava Housing Scheme 2016-2017... 982| 
Davanagere: [Harappanahalli [Basava Housing Scieme 20162087 203 
IN ] [2036-2017 Yotal 1187 
Davanagere | Harappanahalti § [Basava Housing Scheme’ 2017-2018 699 


1AQ637 


ಅಸಮುಬಂಧ-2 


Davanagere Total 


Harihara 


‘|Davanagere [Harihars 
Davanagere 


(Basava Housing Scheme 
Basava Housing Scheme 


Basava Housing Scheme 


ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾ ನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ ಸ 

District Taluk Scheme Series BenriCount 
Davanagere .|Harappanahatll {Basava Housing Scheme 2017-2018 78 
2017-2018 Total 147 

[Harappanahalli Total 266 

.[Davanagere Total s R 266 
EN Basava Housing Scheme Total 2661 
Davanagere Harappanahalli Deva] Urs Housing Scheme. 2016-2017 5 
ಳೆ N 2016-2017 Total 5) 
Davanagere Harappanahatli Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 [3 
2017-2018 Tota | — < 

[Harappanahalil Total - 6c 

[Davanagere Total g 6c 
Devra} Urs Housing Scheme Total Wi g 60 

-|Davanagere Harappanahalli [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 1436 
I. 2016-2017 Total 1436 
Davanseere Harappanahalil r.8.R Ambedkar N22 Yojana 2017-2008 |e 
(2017-2018 Total 1886 

[Harappanahalli Toiat _ 3322 

Davanagere Total 3322 
! Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 3322 
[Davanagere Harappanahalli PMAY(G) 2016-2017 377 
Davanagere Harappanahalll PMAY(G) 2016-2017, 11 

§ 2026-2017 Total 388 
Davanagere Harappanahaili IPMAY(G) 2017-2018. 150. 
12017-2018 Totat 150 

Harappanahalli Total 538 


[20162087 | 62 
[2016-2037 14% 
606 
[2017-2036 | 364 


2017-2018 ETT) 
(2017-2018 Tota! | 597] 


Te TT 1203 
(Davanagere Total | 1203 
eRe —— 1203 
Davanagere Harthara IDevraj Urs Housing Scheie (2016-2017. 513 
> [2016-2017 Total 513 

Davanagere Harihara \Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 3 
y [2017-2018 Total 3 
Harihara Total 516} 

Davanagere Total 516] 
[Devraj Urs Housing Scheme Total 516 

Davanagere Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 379] 
[2016-2017 Tota 379 

[Davanagere [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 315| 
2 2 2017-2018 Toi J 319) 

p [Harthara Total 698 
Davanagere Total - 7 658) 
: Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 698 
Davanagere PMAY(G} : J 29] 
Davanagere [PMAY(G} 2016-2017 6} 
- [2016-3017 Toni 35 

Davanagere [PMAY(G) 2017-2018 40 
i 30] 

|Harthara Total 125) 


Wa 


120-637 ಅನುಬರಿಧ-2 
| ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಜಿ ಒ 'ಲಾನುಧವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
§ District Taluk 3 Scheme Series ಗ 
Davanagere Totaf 125 
= IPMAVIG Tort 325] 
Davanagere Harihars CMC Devraf Urs Houising Scheme 2016-2017 A 
p 2016-2017 Total 11] 
[OE Harihara CMC -[Devrai Urs Housing Scheme 2017-7015 Nf i] 
L 2017-2018 Total 22} 
X — [ortho CMC Total 33 
[ome Total y | 
§ \Devra] Urs Housing Scheme Tost 33 
Dr.B.R Ambedkar Wivas Yojana (2016-2017 51 
[2016-2017 Total 51, 
Harthara CMC Total 51, 
er Total E 51 
A Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total H 51 
RF [Harihars CMC IPMAY(U) 20162017 FE 
(2016-2017 Totat 38] 
Davanagere Harihara CMC [PMAY(U}. (2017-2018 71, 
2017-2018 Totat 71 
Harifara CMC Total | 109] 
IDavanagere Total 109; 
PMAY{U) Total 109 
Davanagere Harihara CMC Vajpayee Urbah Housing Scheme 2016-2017 18) 
[2016-2017 Total 18} 
Davanagere Harlhara CMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 20} 
Davanagere Harihara CMC Va} Urban Housing Scheme 2017-2018 75 
[2017-2018 Totaf 95} 
‘Harihara CMC Total 113 
[Davanagere Total 113 
Va Urban Housing Scheme Total 113 
Davanagere Honnali [Basava Housing Scheme (2016-2017 839 
Davanagere Honnati Basava Housing Scheme 2016-2017 231) 
2016-2017 Total 1070 
Davanagere Honnafi Basava Housing Scheme 2017-2018: 537) 
Davanagere Honnahi Basava Housing Scheme 2017-2018 667| 
(2017-2018 Total 1204| 
[Honnali Totat 2274 
Davanagere Total 2274| 
[Basava Housing Scheme Total 2274 
Davanagere Honnali Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 137] 
2016-2017 Total 137 
Davanagere- Honnali Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 2 
[2017-2018 Total 2} 
Honnall Totat 139| 
Davanagere Total ್ಧ 139 
Devra} Urs Housing Scheme Total” 735) 
Davanagere Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017. 712 
2016-2017 Total 712 
Davanagere [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 429| 
y _ 2017-2018 Total 429 
Honnali Totat _ 1141 
‘Davanapere Total 3 1141 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Totsf 1141 
Davanagere Honnali PMAY(G} 2016-2017. 1241 
Davanagere Honnali [PMAY{G} 2016-2017 20| 
Ne 20163017 Toul} 14a 
Davanagere Honnali IPMAYIG) 2037-2015 [ 45 


EAQ-637 ಅನುಬಂಧ. 


ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾ 'ಧವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಣ: ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಷರ ಹ 
District Taluk Scheme J Series BenrCount 
[ನ - ್ತ g 2017-2018 Total 3 
[Honnati Total 19C 
[Davanagere Total ” ಸ —+ Tac 
JPMAY(G} Total FF | 19¢ 
Davanagere Honnali TP [Dr.B.R Ambedkar.Nivas Yojana 2016-2017. 24 
|. 2016-2017 Total 24 
Honnali TP Total 2 24 
Davanagere Total - i 
IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 
Davanagere Honnafi TP K - PMAY(U) 
Davanagere Honnali TP. [PMAY(U) 
Honnali 7p Total 
[Davanagere Tota} y 
[PMAY(U) Total k ಸ 172 
Davanagere Honnali TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 — 128 
[ns 2016-2017 Tota | 8 
iDavaniagere [Honnali TP Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 26 
[2017-2018 Total 26 
Honnali TP Total - 154 
Davanagere Total 154 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 4 154 
Davanagere Hagalur Basava Housing Scheme 2016-2017 520 
d N [2016-2017 Total 520 
Davanagere Dagalur [Basava Housing Scheme 364 
[pavanagers agar asada Housing Scheme [207208 | 329 
SEN SS TTT RT 
EASES TN KEES MEST 
[Davanagere Totl TT 
MTC SNS EERE NSE RRS ETT 
RN SN TT 
[Davanagere © [agi oer Urs Housing scheme [ors |] 
Br | 2047-2018Toa | 2 
SRS TT ES SEES ESS RT 
[Davanagere Tota | (3 
(Devra} Urs Housing Scheme Total _ 32 
Davanagere Jagalur Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 844 
F 2016-2027 Total 844} 
Davanagere: IDr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 1135} 
(2017-2018 Total: 1135 
1979 
Davanagere Total A 1979 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 1979 
Davanagere PMAY(G) 2016-2017 311; 
Davanagere PMAY(G) 2016-2017. 18} 
[ 15016-2087 Total 379] 
Davanagere Hagalur PMAY{(G) 2017-2018 1991 
i (2017-2018 Total 199: 
[Jagatur Totai ಸ 528] 
[Davanagere Total | 528| 
H g [PMAY(G} Total 528 
[Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 21 
[2016-2017 Total 21 
Hagatur TP Total ಹ 211 


22 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧ 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾ 'ಥವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 

District Taluk. Scheme Series J gent Coun 
Uavanagere Totat 7 21 
[Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana Total 21 

Davanagere Hagalur TP IPMAY(U) 2016-2017 13 
B 2016-2017. Total 13 
Davanageré Teer TP PMAY(U) _ [2017-2018 22 
] 3 2017-2018 Total 22 

f Hagalur TP Total 35, 
Davanagere Total ED 
§ Ke PMAY(U) Total 35 
Davanagere Hagalur TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 | £1 
2016-2017 Total 8 

Davanagere Hagalur TP [Vajpayee Urban Housing Scheme 12017-2018 21 
Davanagere Japalur TP [Vajpayee Urban Housing Scheme J 231 
2017-2018 otal 44 

R Jagalur TP Total 52 
Davanagera Total 52| 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 52 

Davanagere y IMalebennuru TMC IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017. 32 
[2016-2017 Total 32 

| Malebennuru TMCTotal 32 
Davanagere Toul SESE 2 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 32, 

Davanagere. Malebennuru TMC PMAY{(U} 2016-2017. 45 
(2016-2017 Total 45; 

vane Malebennuru TMC Naas 
y (Malebenndr THEO 33 


TT 

EE EEN SR 
ESE NN 
avanagere aden THE apace Un oe ——ee 
EOS SSE SE 2016-2017 Total | “2 
eee i rosin Tae 
ESSER aise — 

RT) 


ರಾ] RR] 
ET 


[Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 


| 


Dharwad 


Dharwad 


‘Dharwad Totat 
_ f Dr.B8.R Ambedkar Nivas: Yojana Total 
Dharwad JAlnavar TP PMAY(U} 

K [2016-2017 Totat 29 
Dharwad Alnavar TP PMAY(U) 2017-2018 29} 
[2017-2018 Total 28 
\Alnavar TP Total 58, 
Dharwad Total 58, 
g PMAYIU} Total ್ಥ 58 
Dharwad \Atnavar TP Vajpayee Urban Housing Scheme 19 
_ § [2016-2017 Total 19 
Dhanwad AInavar TP Valpayee Urban Housing Scheme § 25) 
2 2017-2018 Totat 25 
SERA [Alnavar TP Yoia 44 
[Dharwad Total 44) 


ಅನುಬಂಭ-2 
ನಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು; ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 


Taluk Scheme Series Benf.Count 

-- [Vajpayee Urban Housing Scheme Total 4 

Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017. 5 

K [2016-2017 Total 5 

ನ 

mee 

[D7.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 5 

[PMAY(U} (2016-2017. 9; 

NE [2016-2017 Total Ei 

Dharwad [PMAY{(U} 2017-2018 

R i 2017-2018 Total 3 

lr [Annigeri TMC Total | EEN 
Dharwad Total 13 
p [PMAY(U) Total 13 
Dharwad ‘JAnnigeri TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 4 
2016-2047 Total 4 

Dharwad Annigeri TMC Vajpayee Urban Housing Scheme. 2017-2018 4 
[2017-2018 Totat 41 

Annigeri-TMC Total 8 

Dharwad Tata) ವ 82 
2 [Vajpayee Urban Housing Scheme Total 82 
Dharwad Basava Housing Scheme [2016-2017 1158 

Dharwad Basava:Housing Scheme [2016-2017 280 

12016-2017 Total 1438 

Dharwad Dharwad Basava Housing Scheme (2017-2018 1012 
[Dharwad Dharwad Basava Housing Scheme 2017-2018 1142 
[2027-2018 Totaf 2154 

[Dharwad Totaf |] 3592 

Dharwad Total 3592 
[sav Housing Scheme Total REE) 3592 

lDevraj Urs Housing Scheme 3 
[2016-2017 Total 3 

Devra] Urs Housing Scheme 2017-2018 34 

2017-2018 Totaf 34 

[ 37 

ESN 37 
Devraj Urs Housing Scheme Totat 37 

Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana (2016-2047 417} 

[2016-2017 Total 477 

[Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2017-2018 145 

[2017-2018 Total 145 

8 ಎ 522, 

622 

Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 622 

[PMAVIG) oe | 336 

[PMAY{G) 2016-2017 184 

[2016-2017 Total 520} 

[PMAYIG) 2017-2018 [27 

[2017-2018 Totat 297| 

& - 817} 

y 817 

[PMAY{G)} Totaf 817} 

Basava Housing Scheme 2016-2017 675 

Basava Housing Scheme 20152017 18 

f 2016-2017 Total 693, 

Basava Housing Scheme 2017-2018 487] 

[Basava Housing Scheme [07208 208 


5 
LAQ-637 ಅನುಬಂಲದಧ್ಧ-2 
ವಿನಿಧವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫ 'ಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
RE 

District Taluk Scheme Serles Benf.Count 
ನ 2017-2018 Total 685] 
[= sali 7388 
Dharwad Total _ 1388] 
L_ Basava Housing Scheme Total 1388 
-| Dharwad. Hubbaili [Devraj Urs Housing Scheme 20162017 6 
[2016-2017 Total 6 
Dharviad [Hubballi [Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 31 
2017-2018 Total 31 
‘Hubbalti Total 37 
‘Dharwad Total 37 
- iDevraj Urs Housing Scheme Total 37] 
Dharwad Hubballi Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana 12016-2017 231 
C ETT Em 
[Dharwad [Hubballi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 36] 
2017-2018 Total 205 
[Hubballi Tota 436 
[Dharwad Total 7 436 
[32 (Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 436} 
[Dharwad [Hubballi IPMAY(G) [2016-2017 355} 
[Dharwad ___ [Hubbaili [PMAY(G) 2016-2017 160] 
[2016-2017 Total 515} 
Dharwad [Hubblll PMAY(G) [2017-2018 357 
2017-2018 Total 3571 
IHubballi Tota} 872 
Dharwad Total 872 
] PMANG Too 
[pevai rs Housing Sheme ores TG 
NSS ENE NST 2017-2018 Total 8 
CT ————railkDhanvad ce Tor — SENET SRST KSEE 


CS NES NES 
ie ame ——T | 
[Hubballt-Dharwad CC. [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2007 || 
Re —3 
[Dharwad] , 


Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 87 
or Sed ie 
122 

Dr-B.R Ambedkar Nivas Yojana Total ಹ 122 
[Bharwad ‘Hubbatl- Dharwad CC IPMAY(U} 2016-2017 31 
ft 12016-2017 Total 31 

Hubbalil-Dharwad CC Total 31} 

Dharwad Total 31 
PMAY(U} Total k | 31 

Dharwad 2 Hubball-Dharwad CC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 -] 133 
K 12017-2018 Total 133, 

Hubballi-Dharwad CC Total 133 

Dharwad Total 133, 
i Vajpayee Urban Housing Scheme Total - 133 

Dharwad Kalaghatagi Basava Housing Scheme F H 2016-2017 854| 
Jharwad Kalaghatagi k Basava Housing Scheme (2016-2017 114 
ಖಿ [2016-2017 Total 968} 

Jharwad Kalaghatagi Basava Housing Scheme 2017-2018. 602 
Jarwad Kalaghatagi - Basava Housing Scheme (2017-2018. 821 
3. ಬ [2017-2018 Total 1423| 

Kalaghatagi Total 2391 
arwad Total HK 2391] 


LAQ-637 ಅನುಬಂಭ:2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚರ 
District 4 


Taluk Scheme Serles [| Benf.Count 

Basava Housing Scheme Total H 239 

Dharwad Kalaghatagi Deviaj Urs Housing Scheme 2016-2017 E 
[2016:2017 Total ‘ 

Dhanwad Kalaghatagi [Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018. 1 
y 2017-2018 Totat 1 

— Kalsghatagi Tots © 7 
Dharwad Total 1 
- (Devraj Urs Housing Scheme Total 1 

[Dharwad — [ralaghotagi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017. 394 
| [2016-2017 J 3% 
Dharwad nl Kalaghatapi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 22; 
2017-2018 Total | 23 

(Kalaghatagi Total By 62) 

Dharwad Total J _ 521 
(Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana Totat 621 

Dharwad IKalaghatagi PMAY(G) [2016-2017 El 
Dharwad iKalaghatapi PMAY(G) [2016-2017 32 
ki 2016-2017 Total 122 

Dharwad Kalaghatagi [PMAY(G) [2017-2018 131 
[2017-2018 Toli 131 

Kataghatagi Total 253 

Dharwad Total 253. 
[PMAY(G) Total 253 

Dharwad Kalaghatagi TP Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 1. 
2016-2017 Total 1 

_ K 1 
[harwad Toa UE 1 
Devils Housing SchemeTotl | 1 

Dharwad [KaloghatagiTP ors RAmbedkarNivasYolana oie —| 37 
F]] 


TT 
kaloghatagi TP Total 


SS SEEN 
aR Aiiedlar Ns Volora Ton 
Sand ga 
— 


PMAY(U) 2016-2017 67 

A] 2016-2017 Total 67 

Dharwad [Kalaghatagi Te Noirs 2 
[2017-2018 Total 21 

Kalaghatagi TP Total 88 

Dharwad Total 88 
[PMAY{U) Total 88; 

Dharwad | [Kalaghatagl TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 30] 
[2016-2017 Total 301 

Dharwad Kalaghatagi TP Vajpayee Urban Housing Scheme 140 
Dharwad [Kalaphatagi TP [Vajpayee Urban Housing Scheme. 21 
& 161 
Kalaghatagi TP Total 191; 

191 

Vajpayee Urban Housing Scheme Total 191 

Basava'‘Housing Scheme 2016-2017 533 

Basava Housing Scheme 2016-2017 150 

2016-2027 Total 683 

Basava Housing Scheme [2017-2018 . 665 

[Kundago! [Basava Housing Scheme [2017-2018 344 

2017-2018 ಗ 10093 

[Kundagol Total 1692} 

1692] 


\h 


140-637 ಅನುಬಂಧ Ee 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಕ ಶಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಜಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 

District Taluk Scheme Series Benf.Count 

Basava Housing Scheme Total —! 1692 

Dharwad Kindagol (Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 38 
g [2016-2017 Total 28 

Dharwad [Funder Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018: Er 
2 p ಸ HEN ಸ್‌ ಫ 2517-2018 Total I ನತ 
Kundagol Total ಈ ಈ 37 

Dharwad Total - — $7 
Devraj Urs Housing Scheme Total 87] 

Dharwad - [Kundagol IDr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017. 337 
್ಷ - 20162017 Total 337] 

Dharwad [Kundagol Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2015 26 
—Teas72o1s Total 361] 

Kundagol Total 598 

Dharwad Total ET 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total J sos 

Dhanwad Kundagol [PMAY(G) 2016-2017 173 
Dharwad Kundagol [PMAY(G) 20162017 100} 
[2016-2017 Total 273 

[Dharwad IKundagol [PMAY(G) 2017-2018 246 
2017-3018 Total 246 

Kundagot Total 519 

Dharwad Total 515 
[PMAY(S) Total ET) 

Dharwad IKundagol TP Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 1 
EN 2 NS EN NN 
[Dharwad Toa SETAE RESET PNET! 
ESSN SCRE [Deval Urs Housing Scheme Total SR: 
‘ [DrB.R Ambedkar Nvas Yojane ie — 
ESSN ESSERE Us veel —~— 


Dharwad |Kundago)T ors A Ambedkar Rivas Yojana [20172018 | 
| Tisai 
REN 7 A NN SSE NN RE 
[Dharwad Total UE —— —— 
TE [or.8.R Ambedkar Nivas Vojona Tora 
iKundagol TP. PMAY(U) 2016-2017 18 
p [2016-2017 Totat 18 
Dharwad Kundago! TP PMAY(U) 2017-2018 . 3 
1 2017-2018 Total 26} 
ERR Kundagot TP Total 44 
Bharwad Total ನ 3] 
್ಞ [PMAY(U) Totat 4] 

Dharwad .|Kundagot TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 47: 
೨ A 2016-2017 Total 17| 
[Dharwad H Kundagol TP Vajpayee Urban Housing Scheme. 2017-2018 85 
Dharwad Kundagol TP [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018. 24| 
£ (2017-2018 Total | 109} 

[Kundagol TP Total 126] 

Dharwad Total 126 
[Vajpayee Urban Housing Scheme Total 126} 

[Erameea Navalgund Basava Housing Scheme (2016-2017 546} 
೫ 12016-2017 Total 546 

Dharwad Navaleund Basava Housing Scheme. 2017-2018 503 
[Brana ..-[Navalgund ) Basava Housing Scheme 2017-2018 382 
2017-2018 Total 885 

Navalgund Total [ TTT 


LAQ-637 


ಅನುಬಂಧ-2 


ವಿವಿ 


ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 


Taluk Scheme Series Beur.Count: 
N 1431 
Basava Housing Scheme Total 1431 
Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 11 
g 2015-2017 Total 11 
Navalgund Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 43 
2017-2018 Total 43 
.. [Navaleund Total | K 54 
— 54 
Devraj Urs Housing Scheme Total 54 

[Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana. 

[Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 

2017-2018 Total 

456 
456 
iDr-B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 456 
Navalgund [PMAVG) 206207 155 
Navalgund PMAY(G) 2016-2017 99 
RN EE 2016-2027 Total oa 
Navalgund [PMAY(G) 2017-2018 99 
2017-2018 Total 99 
Navalgund Total 393 
Dharwad Total 393 
P [PMAY(G} Total 393 
Dharwad Navalgund TMC [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana (2016-2017 52) 
STEERS EE 2016-2017 Total 52 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017:2018 14 
SRS NEP SREN 14 
Navalgund TMC Totat 66 
[pharwad Total 66 
EU ——raRAmbediar Nivas Yojana Toa || [7] 
[Dharwad NavolgundTme MA) Toes 
seo Toul] 103 
£ [Navalgund TMC Total ESSENSE TIES EEE] REET] 
[Dharwad Total FERRE SEE REALS EET 
A IPMAVU) Tot OT 103 
Dharwad. Navalgund TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 51 
2016-2017 Total 51 
Dharwad Navalgund TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme (2017-2018 27 
12017-2018 Total 27, 
Navalgund TMC Total 4 78 
[Dharwad Total 78} 
Vajpayee Urhan Housing Scheme Total 78} 
Gadag (Gadag Basava Housing Scheme 2016-2017 687| 
Gadag 6ರೆತಕ್ರ iBasava Housing Scheme (2016-2017: 88 
2016-2017: Total 775 
Gadag (Gadag Basava Housing Scheme 2017-2018 489 
Basava Housing Scheme 2017-2018 863 


[2017-2018 Total 


Basava Housing Scheme Total 
iDevraj Urs Housing Scheme 7 
* (2016-2017 Total 7! 
[Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 13, 
2017-2018 Total 13 


\ 
LAQ-637 ಅನುಬಲಿದ್ದ2 y 
[_ ವಿವಿಧ ವಸತಿ: ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ನಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
| District Taluk Scheme Series. Benf.Count 
[Gadag Total 20) 
~} ED) 
Devraj Urs Housing Scheme Tatal 20 
ತಾರ r.8.R Ambedkar Nivas Yojans 2016-2017 404] 
; 2016-3087 Total 304 
(Gadag Dr.8:R Ambedkar Nivas Yojsns 2017-2018 285 
- 2017-2018 Total 285 
LC [Gadag Total ಮ 389 
[Gadag Total 89 
[ Dr-B.R Ambedkar Nivas Yojana Toa 289 
[Gadag PMAYIG) 20162017 614 
Gadeg [PMAY(G} 2016-2017 g 136 
2016-2017 Tota 7501 
[Gadag PMAYIG) 207208 | 248 
2017-2018 Total 248 
[Gadag Total 998 
Gadag Total 998, 
E IPMAYIG) Total 998 
Gadag [Gadag  Betageri CMC lDevraj Urs Housing Scheme 2016-3017 32 
2016-2017 Totai 13 
[Gadag - Betageri CMC Total ] 12 
Gadag Total 121 
Devraj Urs Housing Scheme Total 12 
Gadag Gadag- Betageri CMC (Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 [] 
K 2016-2017 Total | | 
K [Gadog Beiagedl MET 8 
NS NS NS 
) EE TT ST NN RN 
[Gadas — —™——oadag- Feneoni cme MA Te 
emma ee me 571 
SN EEN A 
[Gadsg Tos UT EERE NESTS RAE 
Ri 
(620, Vajpayee Urban Housing Scheme [2015207 os] 


RETEST AER] 


665 

665, 

[Vajpayee Urban Housing Schema Total 665 

(Gajendragad TMC Devraj Urs Housing Scheme 11 

13] 

Gajendragad TMC Total 11; 

[Gadag Total il 
y [Devraj Urs Housing Scheme Total 11] 
Gadag (Gajendrogad TMC Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 57 
2016-2017 Total 57 

[Gajendragad TMC Total 57 

(Gadag votal 57 
್ಲ [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Tota 57 

Gadag (Gajendragad TMC [PMAYIU} R [2026-2017 109 
ERG 20162017 Total i 

Gadag [Gajendragad TMC IPMAY(U) 2017-2018 [] 
್ಥ ನ 2027-2018 Total 6 
Gajendragad TMC Total 315 

Gada Total | Hg | 115 
R PMAY(U) Totat E 115 

Sadag _[Gaiendragsd Te [Vajpayee Urban Housing Scheme [2016-2017 | | 


ಅನುಬಂಧೆ-2 


140-637 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ ; 
District Taluk Scheme Series Bew.Count 
2016-2017 Total 45 
‘Gadag Gajendragad TMC Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 g 
[2017-2018 Total 8 
‘Gajendragad TMC Total. 57 
Gadag Total 57 
7 Vajpayes Urban Housing Scheme Total — 57 
Gadag Laxmeshwara TMC [Devra] Urs Housing Scheme 2016-2017 95 
(2016-2017 Total 95 
Gadag Laxmeshwara TMC Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018: 6 
f [2017-2018 Total 6 
Laxmeshwara TMC Total 101 
Gadag Totaf f 101 
Deva] Urs Housing Scheme Tota} 2 101 
Gadag. Laxmeshwara TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 132 
2016-2017 Total 132 
[Laxmeshwara TMC Total 132 
Gadag Total 132 
_ [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 132 
Laxmeshwara TMC PMAY(U) _ 2016-2017 197 
(2016-2017 Total 197 
|Laxmeshwara TMC Totai 197 
197 
[PMAY(U) Totat 197 
[Gadeg Laxmeshwara TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017. 151 
[2016-2017 Total 151 
Gadag Laxmeshwara TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 94| 
43 
NN REE TT] 137 
[tsxmeshwara TMCTot TT] ET) 
ES EES A EEN 288 
pO yajpavee UrbanHousing Scheme Tosi [| 288 
[Gadas OO [MoleundP ————————oreR AmbedkarNivasvojans [oie [9 
NN SN 7777777 
[Lo [MulgundTerot UE 
GREATEST SESS EASES SRST] 
WU OOOO [oes RAmbedkarNvasVolaa Tot 97 
Gadag Muigund TP [PMAY(U 2016-2017 118 
2016-2017 Total 118, 
Mulgund TP Totat 
‘Gadag Total 
- [PMAY(U) Total 
iGadag [Muigund TP [Vajpayee Urban Housing Scheme 20162017. 
2016-2017 Total 
Gadag Mulgund TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 
2017-2018 Total. 
Mulgund TP Total 
Gadag Total IW 3 
[Vajpayee Urban Housing Scheme Total 
[Basava Housing Scheme 2016-2017. 
Basava Housing Scheme 2016-2017 
SR (2016-2017 Total 
Gadag. Mundaragi Basava Housing Scheme 2017-2018 
Gadag Mundaragi [Basava Housing Scheme. 2017-2018 
2017-2018 Tota} 
Mundaragi Total _ 
‘Gadag Total 


2 


40-637 ಅನುಬಂಧೆ-2 
p ಇ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುನ ವಿವರ 
District _ Taluk Scheme Series Benf,Count. 

(Basava Housing Scheme Total 1201. 
ರೊ Mundaragi Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 2 
a 2016-2017 Total 2 
Gaರೆ Mundaragi Devraj Urs Housing Scheme [2017-2018 10 
g 2017-2018 Total 10; 
f Mundaragi Tota 12 
Sadss Toni - es 
F [Devraj Urs Housing Scheme Total | 12 
Gad IMundaragi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017. 531 
K [2016-2017 Total 531 
Gadag Mundaragl Dr.B.R Ambedkar: Nivas Yojana 2017-2018 884 
[2017-2018 Total 884 
Mundaragi Total 2 1415 
(Gadag Total 1415 
p § Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 1415; 
Gadag iMundaragl [PMAY(G) 2016:2017 479 
Gag Mundaragi. IPMAY{(G) 2016-2017 84| 
H 2016-2017 Total 563 
Gadag Mundaragt [PMAY(G} [2017-2018 274 
2017-2018 Total 274 
Mundaragi Total 837 
Gaclag Totat 837} 
[PMAY{(G) Total 837] 
(Gadag, Mundaragi TMC [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana (2016-2017 32 
[2016-2017 Total 32 
Sadag [Mundarogi TMC 17 
isis 17 
MUNG TMCTOS Eg 
Ee 
[or.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total |] 
[Sod J Manderegi Mc | PMAYU 2016-2017 ET 
Eiri] 96 
EASTERN INSERT 96 
(Gadag Total Ee 96 
[EMA Toto ss 
[Gada Mundaragi Me | [Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 65 
2016-2017 Totaf 65 
Gadag. Mundaragi TMC Vajpayee Urban’ Housing Scheme 2017-2018 117; 
‘Gadag. Mundaragi TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 33 
R 2017-2018 Yotal 150] 
Mundaragi TMC Total £ 215 
(Gadag Total 215, 
Vajpayee Urban Housing Scheme Totaf j 215 
[Gadag [Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 1 
[2016-2017 Total — 1 
f R 1 
‘Gadag Total Kl 
Devraj Urs Housing Scheme Total 1 
(Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana (2016-2017 49 
2016-2017 Fotet 40 
40, 
Ek 40} 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 2 40] 
PMAY{U} 5 2016-2017 39 
2 206207] —— 
|Naregal TP Total 39] 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧ-2 
ವನಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಪಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ.ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವವರ 
District Taluk A Scheme Series Benr.Caunt 
Gadag Total - - 39 
IPMAY(U) Total 33 
Gadag Naregat TP [Vajpayee Urban Housing Scheme [2016-2017 41 
3 [2016-2017 Total 41 
Gadag INaregal TP [Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 23 
[2017-2018 Total 23 
Naregat TP Total 64. 
Gadag Total 64 
Vajpayee Urban Housing Scheme Tatal 64. 
Basava Housing Scheme [2016-2017 215 
Gadag. ‘[Nargunda Basava Housing Scheme 2016-2017 56; 
N (2018-2017 Total 271| 
[Sadag Nargunda Basava Housing Scheme. 2017-2018 214 
6adೆಡಕ್ರ. Nargunda [Basava Housing Scheme 2017-2018 278 
Narpunda Totaf 
Gadag Total 
Basava Housing Scheme Total 
(EET INargunda Devraj Urs Housing Scheme: 
Gadag Nargunda Devraj Urs Housing Scheme 
2017-2018 Total 
IN [Nargunda Total 
Gadag Total 
Devra} Urs Housing Scheme Tatal 11) 
[Gadag ~~ |Nargunda Dr-B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 RT 
NS ES TON RT 
[Gadag —— Narginde rer AmbedkarNivasNojans [2007205 | 
NS NN ETT 97 
ET a 
[Sads8 Toto El 
rp Ambedkar Nias YolanaTosi {183 
[Gade + “Nargunda [PMANS) oes S| 
[pen] ——os 
[2087-2018 Tota] | 
a ಸಜ 
[Gadag Total 162 
R [PMAY(G) Total 2 162 
(Gadag Nargunda TMC Devraj Urs Housing Scheme [2017-2018 1 
[2017-2018 Total Fl 
Nargunda TMC Total 1] 
Gadag Total 2 k 1 
Devraj Urs Housing Scheme Total [ವ 1) 
Gadag Nargunda TMC Dr:3.R Ambedkar Nivas Yojana 
Nargunda TMC Totat 


Gadag Total 


Dr.B:-R Ambedkar ivas Yojana Tota} 


Gadap 


[PMAY{U) 


PMAY(U) 


2017-2018 Total 


Nargunda TMC Total 


[Gadag Total.” 


ಅನುಬಂಧ (0 


LAO637 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಮುಧವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ | 
District Taluk Scheme Series Benf.Count 

- p [PMAY(U) Totat | 119} 
[Gadag, Nargunds TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 20162007 23 
2016-2037 Total 43 

Gadag Nargunda TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018. 21: 
[2017-2018 Total 21. 

Nargunda TMC Total 64 

Gadag Total ್‌ 64. 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 64] 

Gada. Ron Basava Housing Scheme [2016-2017 801 
Gaರg: Ron Basava Housing Scheme [2016-2017 1201 
[2016-2017 Total 921 

Gadag. Ron: Basava Housing Scheme 2017-2018 613 
Gaರತಕ್ರ Ron Basava Housing Scheme 2017-2018 129 
[2017-2018 Total 742} 

_ Ron Total 1663 

‘Gadag Total 1663 
Basava Housing Scheme Total 1663 

Gadag Ron Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017. 27 
[2016-2017 Total 27 

Gadag Ron Devra) Urs Housing Scheme (2017-2018 51 
[2017-2018 Total 51 

[Ron Total 78} 

Gadag Total 78 
Devraj Urs Housing Scheme Tota} 78 

(Gadag Ron [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana (2016-2017 446 
2016-2017 Total 446 

Gaರತಕ್ರ Ron [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 12541 
2017-2018 Total 1254} 

[Ron Total 1700] 

Gadag Total 1700] 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 1700} 

Gada Ron PMAY(G) [2016-2017 241 
Gadag Ron PMAY(G) [2016-2017 80 
2016-2017 Total 321 

Gadag Ron PMAY(G) 2017-2018 192| 
2017-2018 ‘Total 192 

Ron Total 513| 

Gadag Total 513 
PMAY{G) Total 513) 

Gadag Ron TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 21 
2016-2017 Yotaf 21 

Ron TMC Total 21 

Gadag Total 21 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 21| 

62ರ Ron TMC IPMAY(U} 2016-2017 35} 
2016-2017 Total 35; 

Ron TMC Total 35 
Gadag Total: [ 35 
ನ [PMAY{U) Total [ 35 
[Gadag Vajpayee Urban Housing Scheme ]2016-2017 16] 
3 2016-2017 Total. 16] 

Gadೆag [Vajpayee Urban Housing Scheme: 2017-2018 5) 
Zor7-2oisToal |S 

21 

Gadag Total 21 
j ‘ajpayee Urban Housing Scheme Total | 21 


ಅನುಬಲಧ-2 


LAQ-637 
[= 


ವಿವಿಧ'ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಪಲಾ ನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ. ಮಾಡಿರುವ'ವಿವರ ಕ 
District Taluk Scheme __ ಔಂಗes Benf.Count 
(Gadag .- [Shirahatti Basava Housing Scheme 2016-2017 94 
Gadag Shirahatti Basava Housing Scheme [2016-2017 
4 (2016-2047 Total 
[Gadog [Shirahatti Basava Housing Scheme 3017-2018 TT 
ನ Shirahatti Basava Housing Scheme 2017-2018 
4 - 2 2017-2018 Total 
L [Shirahati Total — N 
Gadag Total ರ ಈ 
[Basava Housing Scheme Total [— f 7 — 
[Gadag 'Shirahatti Devraj:Urs Housing Scheme 2016-2017... 
[2016-2017 Total 
( Devral Us Housing Scheme 208720185 | 
(2017-2018 Total 
123 
[Gadag Total FE 123 
[ Devraj Urs Housing Scheme Total p i 123 
Gadag Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 884 
g [2016-2017 Total 884 
Gadag Shirahatti Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 793 
2017-2018 Total — 753 
[Shirahatti Total 1677 
Gadag Tota 1677 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 1677 
Gadag IPMAY(G} 2016-2017 599 
Gadag i i 2016-2017 175 
STSCI FETE 2016-2017 Total 
ada [2017-2018 
(2017-2018 Total 
[| 
UT] 
MESSE 
Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017: 
SSS 
B 21 
35 
25 
Shirahatti TP Total 25 
25} 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 25 
Gadag iShirahatti TP . [2016-2017 22] 
KS 2016-2017 Total 22 
'Shirahatti TP Totat 22 
[Gadag Total 7 y 22 
mE 
Gadag [Shirahatti TP Vajpayee Urban Housing Scheme. 2016-2017 3] 
2016-2017 Total 38 
Gadag. Shirahatti TP [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 3 
[Sadag ‘Shirahatti TP. Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 [] 
_ [2017-2018 Total 11 
ಮ iShirahatti TP Total H 44 
cera _ a2 
_ Valpayee Urban Housing Scheme Totat 44 
Hassan [Afur Basava Housing Scheme 2016-2017. 513 
Z [2016-2017 Total 


jos 


LAQ-637 ಅನಮುಬಂಥ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ ನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Faluk Scheme: Series Benf.Count 
[Arasikers TMC Total A 13 
iHassats Total [ ದ್‌] 13} 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 131 
Hassan Arasikere TMC 12016-2017 13 
KS - [2016-2017 Total 13 
Hassan [Arasikere TMC [PMAY{U) 2017-2018 25 
2017-2018 Total 251 
|Arasikere TMC Total 38| 
Hassan Totaf 38] 
IPMAY(U} Total 38 
Hassan. JArasikere TMC Valpayes Urban Housing Scheme 2017-2018 25] 
[2017-2018 Total 25 
‘Arasikere TMC Total 25} 
[Hassan Total 3] 
[Vajpayee Urban Housing Scheme Totat 25 
Hassan Betur [Basava Housing Scheme (2016-2017 928 
[Hassan [Belur [Basava Housing Scheme 2016-2017 110 
[2016-2017 Total 
(Hassan Betur [Basava Housing Scheme 2017-2018 
[Hassan Belur [Basava Housing Scheme 2017-2018 
2017-2018 Total 
Belur Total 
[Hassan Tota 
Basava Housing Scheme Totaf 
Devra] Urs Housing Scheme : 2 
srs] ——| 
[Deva] Urs Housing Scheme oases | 
Us 3 
[pe] 2016-2047 Total 806 
[clr ors Arbedikar Nise Yojans [2017-2008 3 
Tiss 
Hassan Total 
Hassan » 
Hassan Belur 3 
2 Total 91 
[Belur Total 91 
Hassan Totat 91} 
91 
Hassan: Belur TMC [2016-2017 14 
[2016-2017 Total 141 
[Belur TMC Total 14 
Hassan Total IR 34] 
14 
Hassan Belur TMC 20162017 | 3] 
[2016-2027 Total } 21 
Belur TMC Total. [ 21 
dassan Total 21 
21 
Jassan. [Belur TMC Vajpayee Urbari Housing Scheme 2016-2017 8 
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'ಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 


District 


Scheme 


Series 


Beri Count 


Hassan 


Vajpayee Urban Housing Sche! 


me [2017-2018 
[2017-2018 Total 15 


Hassan Total 23 
lajpayee Urban Housing Scheme Totat 23 

[Hassan Channarayapatna [Basava Housing Scheme. 2016-2017 1124 
Hassan Channarayapatna Basava Housing Scheme: 201652017 159 
_ 2016-2017 Total 1283 

Hassan Channarayapatna Basava Housing Scheme 2017-2018 1156 
Hassan Channarayapatna Basava Housing Scheme 2017-2018 1147 
(2017-2018 Total 2303 

೫ Channarayapatna Total i 3586 
Hassan Total 3586 
_ [Basava Housing Scheme Total 3586 

Hassan [Channarayapatna IDevraj Urs Housing Scheme 2016-2017 1 
g § 2016-2017 Total 1 

Hassan Channarayapatna Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 1 
[2017-2018 Total 1 

[ಗ Channarayapatna Total 2 
Hassan Total - 2 
Devra] Urs Housing Scheme Totat 2 

[Hassan [Channarayapatna Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana. 399] 


Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 


Dr-B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 


[Hassan [channarayepsins MAN es 
[Hasson ——“hannareyapatns ——————[PMAVG 2016-2017 
| 2016-2017 Total 
[Channarayapatna Total | 135 
[HassanTota | SE 
ENN CSCS EE ETS 
Hassan [Channarayapatna TMC [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 
2016-2017 Total 
[Channarayapatna TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 
2017-2018 Total 
Channarayapatna TMIC Totaf 36] 
Hassan Total 36} 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 36} 
Hassan [Channarayapatna TMC 2016-2017 39 
2016-2017 Total 39 
Hassan (Channarayapatna TMC (2017-2018 49 
2017-2018 Total 49 
[Channarayapatna TMC Totaf 88] 
Hassan Total 88 
[PMAY(U) Total 88] 
[Hassan [Channarayapatna TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 33 
£ (2016-2017 Total 13 
[Hassan iChannarayapatna TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 53] 
K [2017-2018 Total 53, 
Channarayapatna TMC Total 66; 
Hassan Totaf 4 66| 
[Vajpayee Urban Housing Scheme Total 65 
Hassan Basava Housing Scheme 2016-2017 1033 


‘nl 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧ-2 
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[3 District Taluk Scheme $ಂಗೆಂs Benf.Count | 
Hassan Hassan p Basava Housing Scheme (2016-2017 126 
[2016-2027 Total 1139 
[Hassan Hassan Basava Housing Scheme 2017-2018 1152 
itlassan. iMassan Basava Housing Scheme 2017-2018 1110, 
ee 2 TG 12037-2018 Total 2 
Hassan votal ( 3401 
Hassan Total - 3401 
Basava Housing Scheme Total 3401 
Hassan Hassan Devraj Urs Housing Scheme: 
2017-2018 Total 
f [Hassan Total Wh FE 
Hassan Totat 
Devraj Urs Housing Scheme Total } 
Hassan Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 428 
(2016-2017 Total 428 
Hassan. IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 142] 
| 2017-2018 Total 142 
Hassan Total 57o| 
[Hassan Total 570 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 570} 
Hassan Hassan [PMAY(G) 2016-2017 100| 
[2016-2017 Total 1001 
Hassan Total 100} 
‘Hassan Total 100} 
g [PMAY{(G) Totaf 100} 
Hassan Hassan CMC 34 


[Hassan CMC Total 


[Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 
SRE NE EER aes ——3 

[or BR Ambedkar Nes volina ————oi7aos 
Tiras ——— 
ESTAS SEEN NR 
T [3] 
(D.B.R Ambedkar Nias Yojana Total | ———] 38 
[MAY Te 


£ 


31 
Hassan Hassan:CMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 21 
2017-2018 Total 21 
Hassan CMC Total k 24] 
Hassan Totat » 21 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 21| 
Hassan Holenarasipura Basava Housing Scheme 2016-2017 728 
Hassan’ IHolenarasipura Basava Housing Scheme 2016-2017. 22 
2016-2017 Total 750} 
Hassan [Holenarasipura (Basava Housing Scheme 2017-2018: 603 
Hassan Holenarasipura Basava Housing Scheme 2017-2018 619 
2017-2018 Total 1222} 
[Holenarasipura Total 1972 
Hassan Total 3972| 
(Basava Housing Scheme Total 1972 
Hassan Holenarasipura Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 2, 
p K 2016-2017 Total 2 
Hassan [Holenarasipura Devraj Urs Housing Scheme 2017-2015 2] 
ಸ Pons Tota 2 
[Holenarasipura Totaf 4} 
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2016-2017 Total 


[Holenarasipura TMC 


ಅನುಬಂಧ-2 
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Taluk Scheme Series [ sens cour 
% 
Devraj Urs Housing Scheme Total § 2 
Holenarasipura ‘Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 470 
[2016-2017 Total 470 
(Hassan Holenarasipura Dr-.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018. - 126 
2017-2018 Total 128 
C [Holenarasipura Totat 596 
Hassan Totaf 596 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Totat 596. 
Holenarasipura Y (2016-2017 114 
2016-2017 Total 114 
Holenarasipura Tota 114 
[Hassan Total 114 
[PMAY(G) Total 114 
[Hassan B |Holenarasipura TMC (Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana _. [2016-2017 | 166 


166 


Hassan 


Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 12017-2018. 11 
2017-2018 Total 1 


\Holenaraslpura TMC Totaf 177} 

Hassan Total 177) 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojaria Total 177 

Hassan Hotenarasipura TMC 2016-2017: 230 


Holenarasipura TMC Total 


Hassan 


Hassan 


Hassan Tota 


Holenarasipura TMC 


[Sakaleshapura 


Sakaleshapura 


Holenarasipura TMC Vajpayee Urban Housing Scheme. 2017-2018 
Holenarasipura TMC Total FEMA 


[Sakaleshapura 


PMAY(U) Total 


Vajpayee Urban Housing Scheme 


[2016-2017 Totat 


[2017-2028 Total 


payee Urban Housit 
(Basava Housing Scheme 


Scheme Total 


'Basava Housing Scheme 


Sakaleshapura Total 


2017-2018 Total 


Hassan Total ° 


ಮ 


Basava Housing Scheme Total 


Hassan [Sakaleshapura Devraj Urs Housing Scheme 2016-2027. 14 
[2016-2017 Total FT 

[Sakaleshapura Total 14 

HassanTotal - 14 
y } Devraj Urs Housing Scheme Total Al 14 

Hassan Sakaleshapura [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yolana 2016-2017 543} 
Jos Toei ss 

[Es Sakaleshapura Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 209 
2017-3018 Total 2091 

[Sakaleshapura Total 252 

Hassan Total ್ತ 2 $ 752 
g —+ Dr.B-R Ambecikar Nivas Yojana Total 352 
[Nassan Sakaleshapura [PMAV(G) 2016-2017 3 
- 2016-2017 Total 5 

[ [Sakaleshapura Total sk 51 
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[- District Taluk ¥ Scheme Series Benf.Count 
Hassan Total 51 
[ [PMAV(S) Total ್‌್‌ ಎ 
Hassan § 'Sakaleshapura TMC Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana (2016-2017: 26 
- (2016-2017 Total 26 

Sakaleshapura TMC Total 36 
Hassan Total GN 26 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 26 

Hassan Sakaleshapura TMC PMAY(U) 2016-2017 53 
2016-2017 Yotal 53 

[Hozan [Sakaleshapura TMC p [PMAY{U} 2017-2018. 3 
2017-2018 Total 3 
§ f Sakateshapura TMC Total 5 
Hassan Total 56 
| [PMAYIU} Total — 56 
Hassan Sakaleshapura TMC [Vajpayee Urban-Housing Scheme. 2016-2017. 24 
” : 2016-2087 Total | 2 

Hassan Sakaleshapura TMC Vajpayee Urban Housing Scheme. 2017-2018 27| 
k 2017-2018 Total | 27 

'Sakaleshapura TMC Total 51 

[Hassan Total 51 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total pl 

Haveri [Bankapur TMC Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 1 
[2016-2017 Total 1 

- Bankapur TMC Total 1 

Haveri Total 2 _ 1 
RARAASIBSS (Dewars Housing Scheme Tol 
(sankapur iN ore ambedkar Nias Yoana. es 


SESS IES ERTENS NATE 7 
acerrTora — 
i ea 


Hever Foporic NAN) 
SNE NESSIE NN FESR SSE ET 52 
(Have napa Nera RT 
SEES NENSE RRSSENET Eira ——s 
ESTES GET CNT) 
[Haver Toal 90 
PMAY(U) Total 90 
Haveri Bankapur TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 34] 

ವ 12016-2017 Total 
Haveri Bankapur TMC [Vajpayee Urban'Housing Scheme. 2017-2018 

i 2017-2018 Toul ET] 
Bankapur TMC Total H R 72 
[Haveri Total _ 72 
J, Vajpayee Urban Housing Scheme Total 72 
Haveri 2 Byadagi Basava Housing Scheme” {2016-2017 514 
Haveri Byadagi Basava Housing Scheme: 2016-2017 66| 
p [2016-2017 Total 580. 
Haveri Byadagl y Basava Housing Scheme [2017-2018 355| 
Haveri Byadagi [Basava Housing Scheme (2017-2018. 385, 
[ _ ; 2017-2018 Total 780} 
RY y Byadagi Tota ಈ 2 | 1360} 
Haver Total 2 1360 
ಸ ‘Basava Housing Scheme Total N 1360} 
“ Haveri Byadagi Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 12 
(WE ಸ - 2015-2087 Totat 13] 
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ಬಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ: ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme Series Benr;Count 
Haveri F [Byadagi Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 12 
Ne B [2017-2018 Total 12 
Byadagi Total 24 
Haveri Tota! 24 
Devraj Urs Housing Scheme Total 24 
Haveri [Byadagi IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 385 
2 [2016-2017 Total 385 
Haveri Byadagi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 186} 
(2017-2018 Totat 186 
[Byadagi Total _ 3 SF 
Haveri Total K WE A 571; 
[Dr.8,R Ambedkar Nivas Yojana Total - 571 
Haveri j [PMAY{G) 2016-2017. 292 
Haveri j [PMAVG) 2016-2017. [ 58 
N % [2016-2017 Totsi 350] 
Haveri [PMAY(G) 2017-2018. 109 
2017-2018 Total 109} 
5 — 255 
459] 
Byadagi TMC Devraj Urs Housing Scheme 
[Byadagi TMC Total 


[Devraj Urs Housing Scheme Total 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 


[i 
LO ——bvadagi TMC Total 


[ 
PTR 
Havel “vada Me MN Es 
i 2016-2017. Total 
Havers [Byadagi TMC PMAYUY 2017-2018 | 
Eire Tan | 
BY TMC TO 
[Haven Tota 
Byadegi TMC Vajpayee Urban Housing Scheme -J20162017 
2016-2017 Total 
[Vaipayee Urban Housing Scheme 2017-2018 
Vajpayee Urban Housing Scheme. 20730 
[2017-2018 Total J 
EE Byadagi TMC Total 
Haveri Total ¥ 
- Vajpayee Urban Housing Scheme Total 
ಗ CTE Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2015-207 ‘ 
7 2016-2017 Total 
(Guttala TP Total R IN 136 
Haveri Total 36) 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 136 
Haveri: Guttala TP (2016-2017 3 
| 2016-2012 Total 3] 
Haveri (Suitala7P 20172018 re 1 
| —Jaurzos Total Fl 
Guttata TP Tota} 4] 
JHaveri Total |} 4 


2 
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2026-2017 Total 10 


pe ——— [Vajpayee Urban Housiig scheme 2017-2018 13 
pee ne Nalpayee Urban Housing Scheme 2 
en 15 
Eira 268 
268 
re 268 
[Haver [Hansgal 'Basava Housing Scheme [20162007 —] 1302 
eer 146 
er 1448 
[Have —————— [Hanagai Basava Housing Scheme 
pe i ———— Basava Housing Scheme 2017-2018 RT 
ie 
EE 
se 
EE 
ee 
oe ——— Deva Urs Housing Scheme [2017208 | 


_ 
CC 


er re 
ES TE 


2017-2018 RET) 


Or.B.R Ambedkar Nivas Yojana 
_ 
re — Dr.8.R Ambedkar Wives Yojane Toil Mm 
a Ts 


205207 
[2026-2017 Toa] ——s| 
2017-2018 RTT 


Meee Toul] ~~~] 
an 
MANS ToS T———— Total EF a] 

Haveri [Hanagai TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojane [206207 


meee ea | 
erage Toe SRE en 
Toi A 


EER NST 
es 
Fe El 
Es 3 

a [os 
EES oiraiser——] 
eu — 

Rea ಗಾ 
See 
bere De ee ear 
Gm 
A ie eT 
wer Fane Me MpeeUenteuin Scene Fae 3 


Ib 
| 


| 
| 
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District Taluk Scheme ‘Js: Series Benf.Coun 
2017-2018 Total | $ 
[Hanagai TMC Total | 1 
Haveri Total % 14 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 14 
Haveri Haverl Basava Housing Scheme [20162017 118 
IHaveri [Haveri Basava Housing Scheme 2016-2017 29 
20162017 Toei] —a7 
er Haver. [Basava Housing Scheme 2017-2018 70 
Haveri Haveri £ Basava Housing Scheme 2017-2038 y 102 
(2017-2018 Total 173, 
Haveri Total 320. 
Haver Total F — h TT 320 
Basava Housing Scheme Total 390. 
Haver Haveri Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 10! 
2016-2017 Total 30: 
Haveri [Haveri iDevra] Urs Housing Scheme 2017-2018 | 6t 
(2017-2018 Total 6 
Haverl Total 17೬ 
Havert Total —- 17 
ಫಿ iDevraj Urs Housing Scheme Total 17೬ 
"JHaveri Haveri [Or.8.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 726 
2 (2016-2017 Total 726: 
Haveri Haveri Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 1 
Haveri Haveri [Dr.B.R Ambedkar Nias Yojana (2017-2018 269, 
(2027-2018 Total 270 
TTT . 996 
Haver Total SRST NRG] 996 
oranda Nis Vana Teel ——— 956 
[Haves Hoven TT 1169 
[Haveri [Havert 152 
ESTE] [2016-2027 Total 1321 
Haveri [Haven | 2017-2018 335 
Eases] 335 
NSTI CRRREN 1656 
[HaveriTots 1656 
ml [FMAY(G) Toto | 1656 
Havert Haveri CMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 163 
12016-2017 Yotal 163; 
Haveri'CMC Totat 163 
Haveri Total 163 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 163 
il Haveri CMC (PMAY{U} _ 2016-2017. 259 


2016-2017 Total 259, 


Haveri CMC [PMAY(U) 2017-2018 5] 
21 


§ 2017-2018 Total ky 
Haveri CMC Totat I 351 
[Havel Total 351 
[PMAY(U) Totat 351 
Haveri CMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 132 
B ್ಕ 2016-2017. Total 132 
Haveri CMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018. 98] 
[2017-2018 Total 98 
Haver! CMC Total | 230 


230 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 230, 
[Hirekertir Basava Housing Scheme [2016-2017 1161, 
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District Taluk Scheme Series BenfCount 
2016-2017 Fotaf | 1161 
[Haveri Hirekerur \Basava Housing Scheme 2017-2018. 845 
Haveri Basava Housing Scheme ಸ 2017-2018 3) 
2017-2018 Total 1283 
2444] 
Haveri Total 2444} 
g (Basava Housing Scheme Total 2444 
Haveri Hirekerur -|Devraj Urs: Housing Scheme 2016-2017 116 
(2016-2017 Total 116 
Haver Hirekerur Devra] Urs Housing Scheme 2017-2018 61 
2017-2018 Totat 61| 
Hirekerur Total 177 
Haver) Totat 177 
A Devraj Urs Housing Scheme Total 177} 
[Haver Hirekerur [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojand. [20162007 | 688] 
2016-2017 Total 688] 
Haverl Hirekerur Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 308 
2017-2018 Total 308} 
Hirekerur Total 996 
[Haver Total 996 
[Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 996 
Haveri Hirekerur (2016-2017. 
Haver (Hirekerur. 2016-2017 
225 
Haveri Hirekerur 017-2018 


eT ———— RET 
SS EE 


Mave IDr-8.R Ambedkar Nivss Yojana ~~ 
ENS 2016-2017 Total | 3] 
erie Tol [i 


IHaveri Total 
rb RAmbedar Nise Ti TT 
Haverl te ee TT 
{ SSS SEEN 2016-2017 Total | ~~~} 
i 
Haverl Total ES ES a 
RT —— 
Haveri ajpayee Urban Housing Scheme [20162007 
2016-2017 Totat 
Haverl Vajpayee Urban Housing Schema 
Aaveri Total 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 
Javeri _ (Basava Housing Scheme. 
taveri Ranebenur Basava Housing Scheme 
laveri Ranebenur [Basava Housing Schemé 
laverl _JRanebenur. Basava Housing Scheme 
2027-2018 Total 
Ranebenur Total 
averl Total 3452 
[Basava Housing Scheme Total ಈ 3452 
aver H Ranebenur Devraj Urs Housing Scheme er 194 
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District Taluk A Scheme Series Benf:Count 
2016-2017 Toul | 19 

Ranebenur [Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 12 

ಹ Total | 12 

§ Ranebenur Totat 32 
Haveri Total 32 

: Devraj Urs Housing Scheme Total 321 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 65: 

2016-2017 Total 65+ 

Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 ಹ 

(Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 711 

2017-2018 Total 714 

136¢ 

[ee Total 136 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 136 

Haveri IPMAY(G) [2016-2017 42 
Haveri [PMAY{(G) 2016-2017 12C 
£ 2016-2017 Total 54 
Haver} PMAY(G) 2017-2018 225 
2017-2018 Total 225 

Ranebenur Total 765 

Haverl Total 765 
IPMAYIG) Total 765 

Haveri Ranebenur CMC |Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 20 
12016-2017 Total 20 

[Ranehenur CMC Totat 20 

Haveri Total [= 20 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 20 

Haver 39 
eit 39 
Haveri Ranebenur CMC [MAY Uses | 67 
NS ES SN TTT 67 
———— Ranehenur MCT 106 
RCSL ES ETE) 106 
TNR 106, 
[Haveri Vaipayee Urban Housing Scheme 25 
SEN NEES 2016:2017"Totat 25 

Haver Ranebenur CMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 80] 
[2017-2018 Total 80} 

Ranebenur CMC Total 105 

Haveri Total 105 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 105 

Haveri Basava Housing Scheme 2016-2017 667 
Haveri Basava Housing Scheme 2016-2017 23 
(2016:2017 Total |__ 740) 

Haver’ Basava Housing Scheme 2017-2018 289 
Haver ‘Basava Housing Scheme 2017-2018 332 
2017-2018 Total 621, 

Savanur Total 1361 

[Haveri Total 1361 
ರ Basava Housing Scheme Yotal 1361 

Haveri Savanur Devraj Urs Housing Scheme [2016-2017 85 
(2016-2047 Total 85, 

Haverl Savanur Devraf Urs Housing Scheme 2017-2018 76| 
2017-2018 Total | 76 

Savanur Total - 161 

Haveri Tataf 161 


$ 


ಸ 
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District § Taluk Schema Series BenfiCount | 

ಸ [Devra} Urs Housing Scheme ToT } T61 

ಗಳಗ, ‘Savanur (Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana (2016:2017 605 
- 2016-2017 Total 605 

Haveri [Savanur Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 331 
2017-2018 Total 331, 

‘Savanur Total 936 

Haver Total 936) 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 936} 

Haveri Savanur PMAY{G} 2016-2017 515| 
Haverl Savanur [PMAY(G) 2016-2017. 36 
2016-2017 Total 551 

Haveri Savanur [PMAY{G) [2017-2018 146] 
[2017-2018 Totat 146) 

Savanur Total 697] 

Haveri Total f 697] 
N IPMAY(G) Total 7 
[Hevea ————— Deva} Urs Housing Scheme 20162017 Fl 
: 2016-2017 Total 1] 

Savanur TMC Totat 1 

1 

Devraj Urs Housing Scheme Total” 1 

Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 33 


3 
3 
ಕೆ 
ವ್ಯ 


17 Total 
IDr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 


[2016-2017 Total 
NANG Tiras 
ania 
Vajpayee Urban Housing Scheme 


— 2016-2017 Total | — gs} 
[Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 | ~~ 
ei | ~~ 


Vajpayee Urban Housing Scheme 
[Basava Housing Scheme 
Basava Housing Scheme 


1 [Haver IShiggaon (Basava Housing Scheme 


(Basava Housing Scheme 


| 


Total 


[Shigeaon Total 

Haveri Total 
p Basava Housing Scheme Total 
Haverl R Shiggaon [Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 39 
KE - | [2016-2027 Total-| 39] 
Haver Devraj Urs Housing Scheie 2017-2018 92 
[2017-2028 Total. 92 

Shlgeaon Total ್ಭ 

daveri Total — 


Eom ESSE RTT 


LAQ-637 


ಅನುಬಂಧ-2 


- ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು 


ಸಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 


District 


Taluk 


Benn.Count’ 


Scheme Series 
Haverl ‘Shigeaon iDr.B:R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 486 
£ af 2016-2017 Total 486 
Faven [Shigeaon Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojans 2017-2018 255 
[2017-2018 Totat 255 
IShigeaon Total 3 741 
[Haveri Total 741 
Dr.B,R Ambedkar Nivas Yojana Total 747 
Haveri Shiggaon PMAY{G} 2016-2017 298 
Haveri 'Shigeaon PMAY{G} [2016-2017 79 
2016-2017 Total 377. 
Haveri. 'Shigeaon PMAY(G) 2017-2018 135 
2017-2018 Total 135 
IShiggaon Total 512 
Haveri Totat 512 
[PMAY{G} Total 512 
Shigeaon TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana (2016-2017 22 
2016-2017 Total 2೫ 
Shigeaon TMC Total § p>] 
22 
IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 22 
Shigeaon TMC PMAVIU} 60} 
60] 
'Shigeaon TMC PMAY(U) 38] 
[2017-2018 Total. 38] 
\Shiggaon TMC Total 98 
98} 
NSE SES SEEN TE RRS ESR 98 
Ueno ——37 
[Shiggaon Tc “Vajpayee Urban Housing Scheme 207-2018 |] 
| SS SN ETS NET 
[oo [Sieeson TCT 75 
OSI SEER ESTE EET 
————[Valpayee Urban Housing Scheme Total 75} 
[Atealpur [paso Fousing Scheme 20162007 704 
Een oil 
JAfzalpur Basava Housing Scheme 2017-2018. 673) 
|Afzalpur Basava Housing Scheme (2017-2018 160} 
[2017-2018 Total 833 
Afzalpur Total 1534] 
Kalaburagi Total 15341 
[Basava Housing Scheme Total 1534] 
Kolaburagi [Afzalpur [Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017. 33} 
t 2016-2017 Total 43 
Kalaburagi JAfzalplr [Devraj Urs Housing Scheme: 2017-2018. 8 
2017-2018 Total 8 
Afzalpur Total | 
Kataburagi Total 51 
Devra} Urs Housing Scheme Total 51 
[Kalaburagi Afzalpur Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana. (2016-2017 512 
K [2016-2017 Total 512 
Kalaburagi Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana. 2017-2018 
2017-2018 Total 
Afzalpur Total 
Kalaburogl Total [_ 
§ [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Totaf 


Ak 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧ್ಧ-2 
- ಖಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನಗಳಜ ಒಮ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District 2 Taluk - Stheme Series Benf.Count 
Kalaburagi PMAY{(G) 2016-2017 
Kalaburagi IPMAY(G) 2016-2017 
2016-2017 Total 
Kalaburagi [PMAY(G) [2017-2018 
F, [2027-2018 Total 
Kalaburagi Totat 
wa IPMAVIG) Total 
Kalaburagi JAfzalpur TP Devra} Urs Housing Scheme 2017-2018 1 
2017-2018 Yotal 1 
Afzalpur TPTotal 1 
Kalaburagi Total K 1 
[ Devraj Urs Housing Scheme Total 1, 
Kalaburagi \Afzalpur TP Dr.8.R. Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 58, 
g y 2016-2017 Total 58) 
Kalaburagi [Afratpur TP Or.8.R Ambedkar Nivas Yojans 2017-2018 571 
2017-2018 Total 97; 
Afzalpur TP Total 155} 
[Kalabtiragi Total 155 
ಸ Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 155} 
Kalaburagi [Afzalpur TP [PMAY{U) 2016-2017 135 
[2016-2017 Total 135 
(Kalabuiragi \Afzalpur TP [PMAY(U) 2017-2018 3] 
Kalaburagl JAfzalpur TP 2017-2018 2 
38 
———alnur Thonn ] 


i 
| 


[2016-2017 Total | | 
TR TT 207208: | | 
ene 2017-2018 Total | ———3s| 
ES es eT 
ne fos Je — 138 
992 

Kalaburagl [Aland [Basava Housing Scheie B57 
‘Kalaburagi Aland Basava Housing Scheme 2017-2018: - 56, 
(2017-2018 Total 907| 

Aland Total 1899 

Kalaburagl Total 1859] 
ವ (Basava Housing Scheme Total 1899| 
Kataburagt Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017: 3178] 
(2016-2017 Total 178 

<alaburagl Aland Devraj Urs Housing Scheme [2017-2018 5) 
5 

Aland Total 183 

(alaburagi Totat 183 
[Devraj Urs Housing Scheme Total K 183 

‘alaburagi [Aland (Or.B.R Ambedkar Nivas Yojana 849 
(2016-2017 Totai. 849 

‘alaburagl Aland iDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana: 2017-2018 248 

| (2017-2018 Total 248 

[Aland Total 1097 


LAQ-637 


ಅನುಬಂಧ:2 


ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ H 


District: Taluk Scheme Series Benf.Count 
Kalaburagi Total g § 109: 
ತ Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total _ 105: 
ere Aland ‘|PMAY(G} 2016-2017 354 
[KaTaburagt [Aland PMAYIG} 2016-2077 1% 
[2016-2017 we 49 
Kalaburagi [Aland [PMAY(G) [2017-2018 1K 
— 2017-2018 Total 17 
—T] [SU 
Kalaburagi Total 615 
B [PMAYIG} Total 615 
Kalaburagi IDr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 ad 
2016-3027 Total pr] 
[Kalaburagi Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 3 
y 2017-2018 Total 3 
p [Aland TIC Total 47 
Kataburagi Total IE 47 
ye ್ನ Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 47 
Kaiaburag [Aland TMC [PMAYIU) 2016-2017 78 
2016-2017 Total 78 
Kalaburagl [Aland TMC [PMAYIO) 2017-2018 | 7 
- [2017-2018 Total 7 
[Aland TMC Total - 85 
Kalaburagi Total 85 
2 [PMAYIU) Total 85 
Kalaburagi [Aland TMC [Vajpavee Urban Housing Scheme (2016-2017 32 
ESE 32 
Kalaburaei [And Tuc vaipayes Urban Housing Scheme 207208 | 7 
CO ™—™™—™2oiza0is Total 7 
[Aland TMcTot 39] 
[KoIsburag Tot 39 
LU aipaves Urban Housing SchemeTotai |] 39 
Kalaburagi Chinchol [Basava Housing Scheme UT oezon | 974 
[Chinchol “pass Housing Scheme [2016207 | 
ERASER RESETS 2016-2017 Total} 1095] 
Kalaburagi [chinchoi —————™——Basova Housing Scheme [20172018 387 
Kalaburagi (Chincholt 
2017-2018 Total 
g [chincholi Total 
Kalaburagi Total 
; Basava Housing Scheme Total 
Kalaburagi . JChinchoti Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 
್ಣ 2016-2017 Total 
Kalaburagi _[Chincholi [Dera] Urs Housing Scheme 2017-2018 
[2017-2018 Total 
[Chincholt Total 
Kalaburagi Total 
TE Devraj Urs Housing Scheme Total 5 
(Kalaburagi [Chinchofi [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 
2016-2017 Total 
[Kalaburagi [Chincholt [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2015 
- 2017-2018 Total 
p (Chincholi Total 2 
' |Kalaburasi Total: 4 
ES Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 
Kalaburagi [Chinctiok [PMAY(S) 2016-2017 
Kalabuiragi [Chincholi [PMAV(G) 2016-2017 


1AQ-637 ) ಅನುಬಂಧ-2 


ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ ೩ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
Dien SESS SS re 
[2016-2027 Total 131 

oud a —————— 6I72o1s 


2 
ESSE RENN 2017-2018 Total 2 
೭ 152 

KalaburagiTotaf 4 152 
152 
ee 
SESS SASS ET] 
eRe Te ————— Dr.B.R Ambedkar Nas Yojana 100 
SEES AEE MR 100} 


(Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 


[PMAY(U) 
SNES 
atta 
EE 2017-2018 Total 
[eb ne ——— Waipaves Urban Housing Scheme [20162007] 
ETE REN 
[Gee me ————— Vajpayee Urban Housing Scheme [30172018 
ee ine ——] 2017-2018 Total 
EE 
ES 
Gene 2016-2017 Total | 
Kalaburagl E ogee ————TSaT Ta 
| 


ela 
Il 


_ 
£ 


[ill] 


wy 
$18 
88 


\ 


X SSNS Urs Housing Scheme Toul — [] 
Kalaburagi [Chitagir br.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2006207] 
Glaburogl a Teo 

_ ES 4081 

EN ET 
‘alaburagiToial ES EE 
alaburagi Chittapur [PMAY(G} 2016-2017 
eS 
alaburagi ea 
RES 3 
a 


LAC:637 i ಅನುಬಂಧ 


ವಿವಿಧ'ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಘ ಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ.ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ RS 
District [5 Taluk Scheme Series Benf.Gount 
Kalaburagi Total 2 231 
್ಣ [PMAVIG) Total 23 
Kalaburagi iChittapur TMC Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 2 
[2016-2017 Total 2 
[Chittapur TMC Tota 2 2 
[Kalaburagi Total 2 
[Devraj Urs Housing Scheme Totat 3 
iKalaburagl iChittapur TMC |Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana. 2016-2017 96 
(2016-2017 Total 96 
[Chittapur TMC Total 96 
Kalaburagi Total R 96 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yofana Totat 96, 
Chittapur TMC PMAY(U} 2016-2017 89 
[2016-2017 Total 89: 
Kalaburagi [Chittapur TMC. IPMAY(U) (2017-2018 32, 
[2017-2018 Totat 32 
ಮ Chittapur TMC Total § 121 
Kataburagi Total p 121 
PMAVIU) Total | 
Katahuragi [Chittapur TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 34| 
y [2017-2018 Total 34 
Chittapur TIC Total 34 
[Kalaburagi Total 34} 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 34] 
Kataburagl Jewargi Basava Housing Scheme 2016-2017 1120| 
ET] 
[Ketaburegs Tewari asa tlousing Scheme [2027018 789 
[Kaaburagt. [ewig [paseva Housing Scheme 207-208 | 235 
EN SERN SESE TT) 1228 
SS TTT NS 2308 
(Kalaburagi Total ESTES ESN NET 
[Basava Housing Scheme Tota 2s] 
[Kalaburagi ewer [2016207 | 166 
SESE ESS ESSE REST ESAS SAE [| ___ 166} 
[Dewra} Urs Housing Scheme 267208 | os 
LUE ormaoisal | 109 
Jewargt Total 277 
Kataburagi Total 277] 
[Devraj Urs Housing Scheme Total 277 
Kalaburagi Jewargi iDr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 [ 805 
್ಸ 2016-2017 Total-| 4 
Kataburagl ~~ Hewargl |Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana. 2017-2018 | 1072 
[2017-2018 Total . 1072] 
ewarei Total Z 2 1877} 
ಕ 
[Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 
“[Kolaburagi [ewarsi [PMAV(G) 
[Kalaburagi E Jewargi PMAY(G) 
Jewargt | PMAY(G) 
Hewargi Total 
Kalaburagi Total 
5 p (PMAY(G) Total 
Kalaburagi lewargi TP iDevraj Urs Housing Scheme [2016-2017 


[2016-2017 Yotal | 1 


LAQ-637 


ಸ 
[a 


ಅನುಬಂಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳದಿ ಒಟ್ಟು ಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 

District Taluk Scheme Series Benf.Count 
[Kalaburagi Yieworer TP iDevraj Urs Housing Scheme 2017-2018 K] 
2017-2018 Totat 1 
JewargiTP Tatal 2 
Kalaburagi Total % ವ ¥ 2 
+ f ಹ Devraj Urs Housing Scheme Total 2 
[Kalaburagi | TP Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 76 
2016-2017 Tota! 76 
[_ Jewargl TP Totat 76 
Kalaburagi Total — 76 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 76 
iKalaburaz; Hewargi TP [PMAY{U} 2016-2017: 124 


(2016-2017 Total 124 

Kalaburagi Jewargl TP 2017-2018 ‘ಈ 23; 
5017-3018 Forel 23] 

Jewargi TP Total 1 

[Kaiaburagi Total 147 
147, 

Kalaburagi lewargi TP [Vajpayee Urban Housing Scheme 49 
49 

Kalaburagi lewargi TP Vajpayee Urban Housing Scheme 29 


\Jewargi TP Total 


Vajpayee Urban Housing Scheme Total 


iene 1016 
elt Tig oan 2517-2018 |__~— 250] 
Kalaburagl Kataburagi [Basava Housing Scheme 2017-2018 | ~™—2os 


UU Basava Housing Scheme Total La | 
[olbung ————Tebung 


Basava Housing Scheme 


Basava Housing Scheme 


2016-2017. 


Eis 


[Devraj Urs Housing Scheme [2016-2017 | 


g 153 
RT) 
{2017-2018 Total 
Kalaburagi Total 
Kalaburagi Total 
R Devraj Urs Housing Scheme Total 
Kalaburagi Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 
Kalaburagi Kalaburagi (Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana 1810 
2017-2018 Total | 1810) 
Kalaburagi Totat R 2865 
Kolaburagi Tol Wi 2863 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 2865 
[Kelaburagi Kalsburagi PMAYIG) 2 218 
Kalaburagi Kalaburagi 115 
್ಷ 338| 
(Kalaburagl Kalaburagi 100 
ವಾ | 
(Kalaburagi Total 433 
[GRbuneiTonT Kj | 433 
433 
Kalaburog’ [Kalahuragi CC [Devra Urs Housing scheme 2062007 | 3 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಜಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ ] 
District : Taluk Scheme Series Benr.Counr 
[2016-2017 Total 
Kalaburagi CC Total 
Kalaburagi Totaf K _ 
Devraj Urs Housing Scheme Total K 
Kalaburagi Kalaburagi.CC Or.B:R Aribedkar Nivas Yojana 2016-2017. 
£ 2016-2017 Total 
Kalaburagi, IKalaburagi CC Dr.B-R Ambedkar Nivas Yojana (2017-2028: 
2017-2018 Total 
Kalaburagl CC Total 
Kalaburagi Total B 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 
IKalaburagi Kataburagi CC PPMAY{U) 2016-2017 103 
2 [2016-2017 Total 103 
Kataburagi Kalaburagi CC PMAY{U} [2017-2018 135 
K [2017-2018 Total 135 
Kalaburagi CC Totaf 238 
Kalaburagi Total 238) 
[PMAVIU) Total y 238 
Kataburagi Vajpayee Urban Housing Scheme [2016-2017 70| 
2016-2017 Total 70| 
[Kalaburagi Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 ET 
2017-2018 Tota} 385} 
Kalaburagi CC Total K 455] 
Kalaburagi Total 455] 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 3 455] 
Kalaburagl Sedam [Basava Housing Scheme [ons207 oo] 
SS NN ETN 
[Basava Housing Scheme ————[2oir2os |5| 
[Kolaburagi | [Basave Housing Scheme ——“T207208 | | 
[El o_O [207-oisroal | 7} 
SSAC ETERS SRS RT 
SSCS SSIS 7 
| [Basava Housing Scheme Total 5 
[Devraj Urs Housing Scheme [206207 | 
AIRE. TTT RE | 
evra] Urs Housing Scheme 
ENE EAE, 2017-2018 Total 10 
Kalaburagi Total ETE SET 
[Devraj Urs Housing Scheme Total 12 
[pr.5.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 633 
2016-2017 Total 633 
SRST ಕ ಸ 
2017:2018 Total 1766} 
'Sedam Totat 2399 
iKalaburagi Total 2399 
Dr-B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 2399} 
Kalaburagi [PMAY(G) Eh [2016-2017 |] 
[Kalaburagi [PMAY(G) 2016-2017 25 
[- 12016-2017 Total 65 
[PMAY(G) 2017-2018. 59 
EE 2017-2018 Tol 59 
EU [SedamTotal 124 
Kalaburagi Total 1 124 
[PMAY(G) Total 1241 
Kalaburagi Sedam TMC Devraj Urs Housing Scheme [2016-2017 1| 


LAQ-637 ಅನುಬಂಥ-2 

ವಿವಿಧ ವಸತಿ: ಯೋಜನೆಗೆಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ _] 
District 5 Taluk Scheme. Senles Benf.Count 

(2016-2017 Total 1 
Sedam TMC Totaf 1 
Kalaburagi Total Fl 
[ [Devraj Urs Housing Scheme Total 1 
Kalaburagi 'Sedam TMC [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 35] 
[= [2016-2017 Totat E 
| Sedam TMC Totaf 55 
Kalaburagi Total <5} 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Yotsf 55 
[Kalaburagi 'Sedam TMC PMAY{U} 2016-2017 $7) 
2016-2017 Total 27 
Sedam TMC Totat 87] 
[Kalaburagi Total 87 
[PMAY(U} Total 87) 
[Kalaburagl Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 105 
[2016-2017 Total 105 
Kalabursel Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 22 
2037-2018 Total 2| 
|Sedam TMC Total 127) 
Kalaburagi Total 137| 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 127 
Kalaburagi Shahabad' CMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 141] 
£ 141 
Kalaburagl [Shahabad CMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 
_ 110 
[RE SETS ee 
Kalaburagi Total CE ———— 25% 
aH 
Kalaburagi Fhahabad ME Ti i} 
EE TPS] NCR SECRET Tig ——oil 
[Sb ahd TRI 2017-2018 |“ 
TE Earns] — 
[alaburaglTot SERS ESS SRE EEE 
[Kalaburagi Shahabad CMC Vajpayee Urban Housing Scheme. 2016-2017 39 
ಸ (2016-2017 Total 39 
[Kalaburagl [Shahabad CMC Vajpayee Urban Hausing Scheme (2017-2018: 23 
2017-2018 Totat 23] 
[Shahabad:CMC Total 62 
Kalaburagl Total 62 
[Vajpayee Urban Housing Scheme Total 62 
Kalaburagl Wadi TMC (Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 108| 
RN 2016-2017 Total 108 
[Wadi TMC Total £ 108] 
Kalaburagi Total y 108 
Dr.B-R Ambedkar Nivas Yojana Total 108 
Wad TMC [PMAY(U} (2016-2017 117 
2046-2017 Totat 117] 
PMAY(U} 2017-2018 3, 
2017-2018 Total 3 
10 
120, 
[PMAY{U) Total 120 
Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 27, 
[2016-2017 Total 27 


LAQ:637 ಅನುಬಂಭ್ರ2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಪಲಾನು 'ಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 

District Taluk Scheme series | BenfCount 
[Kalaburagi [Wadi TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 3 
2017-2018 Total H 
[Wadi TMC Total ಕ 3 
[swag Total -— 3 
R Vajpayee Urban Housing Scheme Total El 
Kodagu IKushalanagar TP Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 EH 
£ : [2016-2017 Total 3 
e Kushalanagar TP Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana {2017-2018 & 
[2027-2018 Total £ 
Kushalanagar TP Total ¥ 4 
Kodagu Total I 4 
[Dr-B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 4C 
Kodagu Kushalanagar TP [PMAY(U} [206207 38 
. 2016-2017 Total 38 
Kodagu Kushalanagar TP PMAY(U) 2017-2018 31 
§ 2017-2018 Total 31 
Kushalanagar TP Total 69 
Kodagu Total p 69 
[PMAY(U) Totat ; 69 
Kodagu IKushatanagar TP Vajpayee Urban Housing Scheme (2016-2017 TN 
2016-2017 Total 11 
Kodagi Kishalanagar TP Vajpayee Urban Housing seheme [2017-2018 pT) 
[2017-2018 Total 20 
Kushatanagar TP Total 51 
Kodagu Total 54 
Valpayee Urban Housing Scheme Total Re 51 
Kodagu Madilkeri [Basava Housing Scheme ET 
Kodagu [Madiikei —————[Basava Housing scheme 2016-2017: 82 
J] 2016-2017 Total 640, 
[Kod [Madiked | [| “50 
[Kodagu [Madihed ————————™—[gasava Housing Scheme —————poi7aois | 19 
521 
po —— [Madikeri Tors FETT 
Kodagu Total EE | 1161 
NN CETTE TS NN RN 1161 
Kodagu [Madikeri [Devraj Urs Housing Scheme. 20172008 | | 
2017-2018 Tota 6 
Madikeri Totat 6 
6 
[Devraj Urs Housing Scheme Total 6) 
IMadikeri [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 173] 
[2016-2017 Total 173 
[Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2017-2018 30] 
[2017-2018 Total 30 
Madikeri Total - 203 
203 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 203 
[Madikeri [PMAY(G) 2016-2017 10 
| [2016-2017 Total 10 
Madikeri Total 10 
10 
[PMAY(G) Total 10 
[Madikeri CMC Dr,8.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 5] 
[2016-2017 Total 5 
[Madikeri CMC Total F 
; 5 


4 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme Series BenfiCount 

Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 5 
Kodagu Madikeri CMC PMAY{UY 2016-2017: 11 
f 2016-2017 Total 1 
Madikeri CMC Total ವ - 11 
Kodagu Total g 13 
~ PMAY(U} Totat 1 
Kodagu Madikeri.CMC [Vajpayee Urban Housing Scheme (2016-2017. 15) 
3 § [2016-2017 Total 15 
Kodagu Madikeri CMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 7 
2017-2018 Total 7; 
Madikeri CMC Total g y 22 
Kodagu Totat 22 
S R Vajpayee Urban Housing Scheme Total 22 
Kodagu Somwarpet iBasava Housing Scheme 2016-2017. 814 
Kodagu Somwarpet Basava Housing Scheme 148] 
962 
Kodagu. Somwarpet Basava Housing Scheme 954 
Kodagu Somwarpet Basava Housing Scheme 35, 
5 989 
Somwarpet Total 1951 
Kodagu Total 1951 
Basava Housing Scheme Total 1951 
Kodagu Somwarpet [Deva] Urs Housing Scheme 2016-2017 | 38] 
2016-2017 Totat 18 
Kodag (Somwarpet Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 10 
Easel 10 
[Somwarpet Total 28 
[KOMP TO 
PE | [Devraj Urs Housing Scheme Toul | 
[Kodagu [Somworpet [Dr.B.R Ambedkar Nias Yojana oie 207 |e] 
A Eien] 366 
[Kodagu [Somwaet | brERAmbediar Nis Voane 2017-2018 |} | 
rons | 69} 
———™ [somiarpetTotl | S| 
[KOGSBUT Ee 
pa | IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total y 135 
Kodagu Somwarpet [PMAY(G} [2016-2017 29; 
Kodagu Somwarpet IPMAY(G) (2016-2017. 4 
R [2016-2017 Total 33/ 
ವ omwarbet Total K 33, 
[Kodagu‘Fotal 33 
IPMAYIG) Total - 33 
Kodagu —[omwarer TP Dr.8:R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017. 20 
2016-2017 Total 20 
Kodagu Somwarpet TP Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018. 10 
2017-2018 Total 10, 
k ಸ Somwarpet TP Total 30] 
Kodagu Total k * 30} 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 30) 
Kodagu Somwarpet TP PMAY{U} 2016-2017. 26 
fe . - [2016-2017 Total 26, 
Kodagu -.  [SomwarpetTP [PMAY(U) 2017-2018 35] 
§ [2017-2018 Total 25 
J [SomwarpetP Total Ke 5] 
[rage Total g | 
[PMAV(U) Totaf |] 51 


1A0-637 


ಅನುಬರಥೆ2 


ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 2 

District. Taluk Scheme Series Benf.Count 
[ere Somwarpet TP ‘ajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 6 
f 2016-2017 Total 6 
Kodagu. Somwarpet TP [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 15 
2027-2018 Total 15 
ಗ್‌ Somwarpet TP Total 21 
(Kodagu Total 21 
ಈ Vajpayee Urban Housing Scheme Total 21 
Kodagu Basava Housing Scheme 2016-2017 605 
Kodagu Basava Housing Scheme 2016-2017 55 
[2016-2017 Total 660 
Kodagu Virajpet Basava Housing Scheme [2017-2018 598 
Kodagu Virajpet Basava Housing Scheme 2017-2018 47 
2017-2018 Total 645 

Virajpet Total 1305 

1305 

Basava Housing Scheme Total 1305. 

Virajpet |Devraj Urs Housing Scheme: [2017-2018 1 

2017-2018 Total 1 

1} 

Kodagu Toit Fl 
Devraj Urs Housing Scheme Total e 1] 

Kodagu Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 211 
(2016-2012 Total 211 

Kodagu Virajpet Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 41 
(2017-2018 Total 41 
SN SN RE ETT 
(FOSBBUTO 
oes Ambedkar Nivas Yojana Tol [| 
[PMAY(G) [20162007 | 
SN SS NSN TN RE 
 —irajpet Tota TT] RE 
[KodaguTota ET] | 9] 
SS EN NT] EEE) 
ENS SEES CNN TE RRR] 
LU NiraipetTProtol MEEPS SSIES RT 
[Kodagu Total ES 
ಸ Dr.8R Ambedkar Nivas Yojana Total 321 
Kodagu Virajpet TP 2016-2017 22 
2016-2017 Total 22 

Kodagu Virajpet TP IPMAY{U) 2017-2018 13 
2017-2018 Total 13 

Virajpet TP Total g 35 

Kodagu Total 35 
KM [PMAY{U) Total 35 
Kodagu Vajpayee Urban ‘Housing Scheme 2016-2017: 16] 
[2016-2017 Totat 16 

Kodagu, Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 KE) 
[2017-2018 Total 13 

Viralpet TP Total 29 

Kodagu Total 29 
[Vajpayee Urban Housing Scheme Totat 29 

Kolar Basava Housing Scheme [2016-2017 554 
Kolar: Basava Housing Scheme [2016-2087 190 
|: [2016-2017 Total 2 

Kolar |Bangarpet ‘Basava Housing Scheme [2027-2018 565 


yh 
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LAQ-637 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme ‘Series Benf.Count 
Kolar. Bangarpet Basava Housing Scheme. 2017-2018 2208 
i 2017-2018 Total 2773 
Bangarpet Total 3517 
Kolar Total ಸಸಿ 3547] 
Basava Housing Scheme Total 3517] 
Kotar. Bangarpet Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 
[2016-2017 Total 
[Bangarpet Total ಮ 
Kolar Totat 
[e Devraj Urs Housing Scheme Total 
Kolar. [Bangarpet Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 
g d 2016-2017 Total 
Kolar — [Bangarpet Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojans 2017-20187 
[2017-2018 Total 
Bangarpet Total 
(Kolar Total 
[Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 
Kolar [Bangarpet PMAY(G) 20162017 
Kolar [Bangarpet [PMAY(G) 20162017 
20262017 Total | — 
Kotar Bangarpet. IPMAY{G) 2017-2018 
2017-2018 Total 
Bangarpet Total 
Kolar Total 
|PMAY(G) Totat 
[Kolar [bangarpet Mc [Orb Ambedkar ives Volana 2016-2017 
|] 20162017 Total 


[UU BanserpettMCTot | EESTI ES REST 
[KolarTota SE SEES STS ERIS STEN REIT 
ores Ambedkar fives Yojans Foal AS ET 
Kolar [Bangarpet Me NN es | 
f NST 2016-201? Total 172 
Kolar PMAY(U) [2017-2018 54 
[a CU poraosvonl] Sal 
Co —ESNSPEETNC TO 
226] 
[PMAY(U) Total 226 

Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 18) 

2016-2017 Total 18 

Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 109 

[Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 61 

2017-2018 Totat 170] 

188 

188 

[Vajpayee Urban Housing Scheme Total 188 

IDr.B.R Ambedkar NNas Yojafia 58 

58 

98 

98 

iDr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total Er 

[PMAVIU) [2062087 101} 

2 2016-2017 Total 107 

Kolar. [KGF Robersonpet CMC PMAYIU) 2017-2018 | 
ದದ 20172048 Total 26 

” IKGF Robersonpet CMC Total 127 

Kolar Total 137] 


LAQ637 ಅನುಬಂಭ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು 'ಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ } 
District Taluk Scheme Series T bent Count 
E [PMAYIU) Tota 127 
Kolar. KGF Robersonpet CMC Vajpayee Urban Housing Scheme’ 2017-2018 32 
[2017-2018 Total 32 
IKGF Robersonpet CMC Total 32 
[Kolar Total - y 32 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total SN 32 
Kolar Kolar Basava Housing Scheme 2016-2017 938 
Kolar . {Kolar Basava Housing Scheme 2016-2017 202 
2016-2012 Total 1140 
Kolar Kolar Basava Housing Scheme 2017-2018 1223 
Kolar Kolar Basava Housing Scheme 2017-2018 487 
[2017-2018 Total 1710 
§ 3 IKofar Total 2850 
Kolar Total 2850 
Basava Housing Scheme Total 2850 
Kolar Kolar Devraj Urs Housing Scheme 14 
14 
Kolar Kolar. [Devraj Urs Housing Scheme 28 
2017-2018 Total 28; 
IKotar Total 42 
Kolar Total 42 
2 Devraj Urs Housing Scheme Total 42 
Kolar Kotar [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana (2016-2017. 381 
p 2016-2017 Total 381} 
Kolar [Kolar Dr.8:R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 308} 
2017-2018 Total 308} 
Kolar Total 689 
[Kolar Total 689} 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 689 
Kolar. [Kolar [PMAY(G) [2016-2017 188 
Kolar Kolar [PMAY(G) (2016-2017. 31 
[2016-2017 Total 219} 
Kotar Kolar [PMAY(G) [2017-2018 55] 
[2017-2018'Yotal 55 
Kolar Total 274) 
Kolar Total 274| 
_ [PMAY(G) Total 274] 
Kolar Kolar CMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana (2016-2017 94, 
2016-2017 Total 94 
Kolar Kolar CMC Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 7] 
2017-2018 Total Ki 
% Kolar CMC Total | 101} 
Kolar Total 101 
[Dr.B-R Ambedkar Niyas Yojana Total § 101 
Kolar Kolar CMC PMAY(U) 2016-2017 91 
k 2016-2017 Total 91 
Kolar: Kolar CMC [PMAY{(U) 2017-2018 19 
[2017-2018 Total 19| 
[Kolar CMC Total WM 110} 
Kolar Tota} 110} 
[PMAY(U) Total 110} 
Kolar. [Kolar CMC [Vajpayee Urban Housing Scheme’ '2016°2017 18] 
ಸ § § 12016-2017 Total 18] 
Kolar: Kolar CMC Vajpayee:Urban Housing Scheme: 2017-2018 24| 
2017-2018 Total | 
[Kolar CMC Totaf 2 [ 42 


೪ 


LAQ.637 ಅನುಬಲಧ2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ'ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
k District Taluk Scheme Series Benf.Count 
Kolar Total 35| 
— Vajpayee Urban Housing Scheme Total 42 
Kolar IMalur [Basava Housing Scheme 2016-2017 491 
: [2016-2017 Total 493 
Kolar Basava Housing Scheme (2017-2018 500} 
kotar- [Basava Housing Scheme 2017-2018 300 
2017-2018 Total 
Kotar Total 
R Basava Housing Scheme Totaf 
F- Devraj Urs Housing Scheme 
Kolar: iDevraj Urs Housing Scheme 
[Kolar otal 
Devraj Urs Housing Scheme Total 
Kolar [Maur Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 49; 
[2016-2017 Totaf 493 
Kolar [Malur IDr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 121 
2017-2018 Total 121 
Malur Total 614 
Kolar Total 614 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 614 
Kolar Malur PMAY(G) [2016-2017 234 
Kor MMA ier || 
ere 
[Koa ois | ssl 
—™™—oransTonl] — 5] 
Matur Total SESE NSE CERCA RSET 
[Kolar Total | “43a 
NNN ESTERS SSNS | 434] 
Kolar [Malu TM TT] 
NS SN EEN TTA 76 
EE | 
Kolar Total STATS SSS RT ES 
KE [Or.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 76 
Kolar [Malur TMC [PMAY(U) [2016-2017 95 
2016-2017 Total 95 
Kolar Malur TMC PMAY(U) |2017-2018 501 
2017-2018 Total 501 
es [Malur TMC Total § 145 
Kolar Totat 145 
- [PMAY{U} Total 1451 
Kolar. Malur TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 15, 
3 3 [2016-2017 Total 15 
Malt TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 51 
2017-2018 Total 51 
[Maur TMC Totat 66} 
Kolar Total g Dl 66 
B [Vajpayee Urban Housing Scheme Total g 65} 
Kolar [Muibagal Basava Housing Scheme 2016-2017 | 
2016-2017 Total 604 
Kolar |Mulbagol [Basava Housing Scheme 2017-2018 737 
Kolar |Mulbagal [Basava Housing Scheme 2017-2018. 475, 
eo 3oisTorl 7212 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಘ ಲಾನುಧವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 


District Taluk Scheme Series Benf.Count 

§ Mulbagal Total 1816 

Kolar Total 1816 
Basava Housing Scheme Total 1816 

Kolar Mulbagal Devraj Urs Housing Scheme 20162007 | 3 
[2016-2017 Total | 8 

Kolar Mulbagal Devraj Urs Housing Scheme (2017-2018 1 
-2018 Total 1 

E Mutbagal Totat 9 

Kolar Total 9 
iDevraj Urs Housing Scheme Totat 9 

Kolar Mutbagal _ Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana (2016-2017 716 
[2016-2017 Total 716 

Kolar iMulbagat Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana’ 2017-2018. 140 
ಹ 2017-2018 Total 149 

Mulbagal Total dg 856 

Kolar Total ಥಿ 856 
IDr:B.R Ambedkar Nivas Yojana Total si 856 
Kolar. Mulbagal [PMAY(G) 2016-2017 346) 
Kolar. Mulbagal [PMAY{G} 2016-2017 121 
2016-2017 Total 467] 

Kolar Mulbagal [PMAY{G) 2017-2018 229 
12017-2018 Total 229) 

Mulbagal Tota} N £96} 

Kolar Total 696} 
PMAY(G) Total ನ 696} 

[Kolar uibogal Me ork Ambedkar Nivas vane [ies | 
Tie zor Total 36 
Us al 
KOT EE 
rs RAmbedkarNivas Yojana Toa J 
Kolar Mulbaga TMC —™————eMAV) 2016-2017 [1_ —“53 
Bl 2046-2047 Total [52] 
JMulbagai Tc Total 52 
———— 2] 

2016-2017 39 
[2016-2017 Total 39 

Mulbagal TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 30] 

2017-2018 Tota! 30 

Mulbagal' TMC Total 69 

69 

_ Vajpayee Urban Housing Scheme Totat 4 69 

Srinivasapura Basava Housing Scheme 2016-2017: 1032 

2016-2017'‘Total 1032 

Srinivasapura Basava Housing Scheme 2017-2018 1440 


Kolar Srinivasapira [Basava Housing Scheme 
Srinivasapura Total 
Kolar Totat y 
8 (Basava Housing Scheme Total 
Kolar Srinivasapura p DevrajUrs Housing Scheme 


Kolar 


Kolar Total 


Srinivasapura Devraj Urs Housing Scheme 


Srinivasapura Total 


22 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme. Series Benf.Count 
‘Dewraj Urs Housing Scheme Total 18 
Kolar Srinivasapura [Dr.B-R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 536 
2016-2027 Total 536} 
Kolar: ‘Srinivasapura Dr-B.R Ambedkar Nivas Yojana. 2017-2018 855 
2017-2018 Total 855 
Srinivasapura Total 13911 
Kolar Total | 
5 Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana Totat 4 1391 
Kolar > ‘Srinivasapura N 2016-2017 292 
Kolar Srinivasapura (2016-2017 76 
[2016-2017 Total 368; 
Kolar Srinivasapura 2017-2018 58] 
2017-2018 Total 58] 
R Srinivasapura Total 426 
[Kolar Total 426 
M PMAY(G} Total 426 
Kolar 'Srinivasapura TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 58 
[2016-2017 Total 58, 
, [Srinivasapura TMC Total 58 
[Kofar Total 58 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Totat 58] 
Srinivasapura TMC PMAY(U) [2016-2017 83, 
2016-2017 Total 83 
Srinivasapura TMC 2017-2018 


(2027-2018 Total 50 


al 
ET 


[Vaipayee Urban Housing Scheme 2016-2017 
[2016-2017 Total 
2017-2018 


Srinivasapura TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme [20172018 RT! 


J 
[srinivasapurs TMC Total TT 
SEES 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 161 

Bhagyanagara TP Devraj Urs Housing Scheme 20} 
2016-2017 Total 20} 

Bhagvanagara TP [Devraf Urs Housing Scheme Taos] 5 
೫ 2017-2018 Total 5} 

Bhagyanagara TP Total 25) 
25 

f Devraj Urs Housing Scheme Total 25 
Bhagyanagara TP [Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 7 
2017-2018 Total 77 

Bhagyanagara TP Totat 77 
72 

- iDr.B:R Ambedkar Nivas Yojana Total 27 
Bhagyanagara TP Vajpayee Urban Housing Scheme: 2017-2018 159 
Bhagyanagara TP [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 R 35} 
[2017-2018 Total 178 

Bhagyanagara TP Total qj k 178} 
2 ್ಥ 178 

Vajpayee Urban Housing Scheme Total k me 178 

X [Gangavathi Basave Housing Scheme [2016-2017 1474] 
|Koppal ‘Gangavathi Basava Housing Scheme 2016-2017 370] 


LAQ-637 


ಅನುಬಲಂಧ:2 


ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 


District Taluk Scheme Series Benr.Gount 
_ 2016-2017 Total 1844 
Koppat :|Gangavathi [Basava Housing Scheme 2017-2018 895 
Koppal (Gangavathi Basava Housing Scheme 2017-2018 389 
2017-2018 Total 1284; 
Gangavathi Total 3128] 
Koppai Total 1 
Basava Housing Scheme Tota} 
Koppal |Gangavathi Devra] Urs Housing Scheme 2016-2017 
L 12016-2017 Total 
Koppal. (Gangavatht Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018: 
[2017-2018 Total 
Gangavathi Total 
Koppal Total ಭಿ 
Devraj Urs Housing Scheme Total 
Koppat (Gangavathi |Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 
2016-2017 Totat 
Roppal Gangavathi [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018; 
[2017-2018 Total 
p Gangavathi Total F 
Koppal Total 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 
Koppal ‘Gangavathi IPMAY(G) 2016-2017 
Koppat [Gangavathi [PMAY(G} [2016-2017 
[2016-2017 Totat 
Koppal Gangavathi PMAY(G} (2017-2018 
2017-2018 Total 
Gangavathi Total 2 K 
Koppal Total 
[PMAY(G) Total 
Koppal Gangavathi CMC Devraj Urs Housing Scheme [2016-2017 
[2016-2017 Total 
Gangavathi CMC Total 
[Koppal Total 
Devra) Urs Housing Scheme Total 
(Koppal Gangavathi CMC iDr.8.R Ambedkar Nivas Yojana (2016-2017, 
[2016-2017 Total 
Koppal Gangavathi CMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2017-2018 
[2017-2018 Total 
Sangavathi CMC Total 
Konpal Total 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 
Koppal (Gangavathi CMC PMAY{(U) 2016-2017. 
N [2016-2017 Total 
[Koppal [Gangavathi CMC [PMAYIG} 20172018 
[2017-2018 Total 
‘Gangavathi CMC Total 
Koppal Total 
[PMAY(U) Total 
Koppal [Gangavathi CMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 
2016-2017 Total 
Koppal: - Gangavathi CMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 
2017-2018 Total 
Gangavathi CMC Total y 
Koppat Total 
Vajpayee Urban Housing Scheme Tota} 
Koppal [Kanakagiri TP Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 


ge 


140-637 ಅನುಬಂಲಧ-2 
ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಪಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
Taluk Scheme Series Benf.Count 
2016-2037 Total 51 
Kanakasiri TP Total 5} 
iDevraj Urs Housing Scheme Total 5, 
Kanakagiri TP IDr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 75 
y 2016-2017 Total 75 
Kappat Kanakaeiri TP Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 22 
[2017-2018 Total 22 
p [Kanakagiri TP Tota! 97 
Koppal Total - 97 
[Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 97 
Kanakagiri TP [PMAY(U) 2016-2017 114 
2016-2017 Totat 114 
Kanakagiri TP Total 114} 
114 
PMAY{U) Total 114] 
Vajpayee Urban Housing Scheme [2016-2017 50 
[2016-2012 Total 50} 
Koppat Kanakagiri TP Vajpayee Urban Housing Scheme. [2017-2018 76] 
Koppal Kanakagiri TP [Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 24] 
[2017-2018 Total 100} 
- Kanakagini TP Total 150 
Koppal Total 150 
Urban Housing Scheme Total 150] 
Koppal IKartagi TMC [Dr..R Ambedkar Nivas Yojana 
ES SN TET 134 
19} 
B Urol 39 
[Kartag TMC Tota OT] 153 
Koppal Total BERANE ESTEE NRSC SET 
[J br.8. Ambedkar Nvas Yojano Tota |5| 
[Koop] ETT) 
ESN ES NE TEN 129 
 [kartag EE Es 
p ERTS ISTE BONIS ET 
[PMAY(Y) Total 129 
[Vajpayee Urban Housing Scheme (2016-2017 37 
2016-2017 Total 371 
Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 | 341 
2017-2018 Total 34 
71 
71; 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total | 71} 
Basava Housing Scheme 2016-2017. | 1148 
Basava Housing Scheme [2016-2017. 308 
[2016-2017 Total 1456 
‘Basava Housing Scheme (2017-2018 1044 
Basava Housing Scheme (2017-2018; 243 
2017-2018 Total 1287] 
y Koppal Totat 
Koppal Total 
[Basava Housing Scheme Total 
[Koppal Koppal [Devraj Urs Housing Scheme 
Koppal Koppal Devraj Urs Housing Scheme 


LAQ-637 


ಅಸುಬಲಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ ಸಲಾಸುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 

District Taluk Scheme Series BenfiCount 
Koppal Total } 24 
Koppal Tora zi 24 
Devraj Urs Housing Scheme Totat F Z 24 
Koppal Koppal Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 99: 
[2016-2017 Toi 95 
[ Koppal [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 106¢ 
2017-2028 Total 106 
[Koppal Total 206 
Koppal Total 206( 
Dr.8:R Ambedkar Nivas Yojana Total 206( 
Koppal [PMAYI(G) 2016-2017 30k 
[Koppal [PMAY(G) 2016-2017 [ 4 
[2016-2017 Total 35 
[Koppal [PMAYIG) [2017-2018 151 
2017-2018 Total 191 
| Koppal Total | ಮ 5 
(Koppal Total 5ಡಿ 
_ [PMAY(G) Total 54 
Koppal. Koppal CMC [Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018, 1 
2017-2078 Total 1 
Koppat CMC Total 1 
Koppat Total ಸ 1 
Devraj Urs Housing Scheme Total 1 
Koppal Koppal.CMC Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 83 
[2016-2017 Total 83 
Koppal [Koppal CMC [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 59 
ES 59 
[Koppaf CMC Total 142 
[Koppai Total [| 142 
Cre Ambedkar Nivas Vojans Tol RARNRGS 142 
Koppal Koppal. CMC 80 
. MASSER TN 2016-2017 Total 80 
[Koppal [Kopp Me [MAN 2017-2018 107 
EAS MS REET 107 
y Koppal CMC Total EPC SESS STEEN RRA 187 
Koppal Tota | 187 
[PMAY(U) Total 187] 
Koppal ‘Koppal CMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 81 
Koppal [Koppal: CMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 951 
[2017-2018 Total FT 
[Koppal CMC Tota 176| 
[Koppal Total 176 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total —T 176] 
Koppal Kuknurs TP [Devraj Urs Housing Scheme [2016-2017 3 
[2016-2017 Total 3 
[Koppal Kuknuru TP (Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018. 1 
2017-2018 Total | 1 
Kuknuru TP Total pr 
[Koppal Tota p 
[Devraj Urs Housing Scheme Totaf 4 
Kuknuru TP [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 3 2016-2017 145 
R 2016-2017 Total 145 
[Kuknurt TP Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 42 
| [2017-2018 Total 421 
[Kuknuru TP Total 187 
[Koppal Total 187 


UW 


LAC-637 ಅನುಬಂಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme Series Benf.Count 
(Dr-B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 2 187 
Koppal Kuknuru TP [PMAY{UY 2016-2017 227 
Kuknuru TP Total 
[PMAYIU} Total 
Kuknuru TP [Vajpayee Urban Housing Scheme ( 
- [2016-2027 Total 
[Kuknuru TP. [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 140} 
Kuknuru TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018. 34 
E 5 ” J2017-2018Totat 174| 
[Kuknuru TP Total 7 | 263 
263 
[Vajpayee Urban Housing Schemé Totaf 263 
[Basava Housing Scheme 2016-2017 1210} 
[Basava Housing Scheme’ 2016-2017 257 
g 2016-2017 Total 1467 
[Koppal [Kustagi [Basava Housing Scheme 2017-2018 913 
Koppal [Kustagl [Basava Housing Scheme 2017-2018 1438 
[2017-2018 Total 2351 
Kustagi Total 3818 
[Koppat Total 3818 
Basava Housing Scheme Total 3818 
Koppal Kustagi Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 63 
p 2016-2017 Total 63} 
Konpal [Kustag ceva irs Housing Scheme [2070s 334 
NN EN SEEN TTT 134 
EN EN SN NSN 
KoppaTotof A  — 


[Kustag rR Ambedkar Nivas Yojana (2016-2017. 
eit 1214 


Koppal 


[or.8.8 Ambedkar Nivas Yojana [2017208 1455 
anise —sn 
[oe [Fustagi Tol esl 
Koppal Total ಸು 2666; 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 2666 

Koppal [Kustagi IPMAY(G) 2016-2017 441 
Koppat [Kustagi [PMAYIG) [2016-2017 115} 
[2016-2017 Total 556) 

Koppal Kustagi [PMAY(G} 2017-2018 211 
pR (2017-2018 Total 211 

Kustagi Total - 767 

Koppal Total 767 
ಸೆ PMAY(G) Totaf 767 

Koppal [Kustogi TMC [Devraj Urs Housing Scheme 20177-2018 Fl 
K [2017-2018 Total. ಸಿ 

[Kustagi TMC Total 1 

Koppal Total 1 
N Devra) Urs Housing Scheme Total 1 

Koppal [Kustagi TMC [Dr-B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 35; 
K 2016-2017 Total 35 

Koppal Kustagi TMC (Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 48| 
y [2017-2018 Totat 48 

H [Kustagi TMC Total 83 

Koppat Total 83 


LAQ-637 


ಅನು ಬ೦ಧ-2 
ವಿವಿಧ. ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme Serles [Bent coum 
g 4 Dr.B.R-Ambedkar Niwas Yojana Total 83 
Koppat 2 PMAY(U} 2016-2017 58 
[2016-2017 Total 56 
Koppal 2017-2018 152 
2017-2018 Total 152 
210 
[Koppal Totat 210 
[PMAY(U) Total 210 
Koppal |Kustagi TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 22 
2 [2016-2017 Total 22 
Koppat Kustagi TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 180 
iE 2017-2018 Total 180 
Kustagi TMC Total 202 
Koppal Total 202 
- [Vajpayee Urban Housing Scheme Total 202 
Koppal" Tavaragera TP |Dr;B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 221 
2016-2017 Total 221 
[Koppal Tavaragera TF [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2015 33 
2017-2018 Total 33 
Tavaragera TP Total 
E iDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Totaf 254 
[Yavaragera TP. [PMAY{U} 2016-2017 226 
2016-2047 Total 226, 
(2017-2018 
[2017-2018 Total 
[Tavaragera TP Total 
nes Toil | 
[Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 |2| 
EE SESE 2017-2018 Tori | 35] 
; [Tavaragera TP Total ESE ESE SSE RIES REET) 


[TE oipayee Urban Housing Scheme Total 


Yelburga Basava Housing Scheme 


asava Housing Scheme 


Basava Housing Scheme 


‘Basava Housing Scheme 


[Koppal Total 

§ Basava Housing Scheme Totaf 
Koppal Devraj Urs Housing Scheme 
Kopoal Devraj Urs Housing Scheme 


[2017-2018 Total 


[re Total 


Devrai Urs Housing Scheme Tata 


Koppel or.B.R Ambedkar Nivas Yojana [20162017 1086} 
2 ಈ [20162087 Total. 1086 
KopHal pr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [20172018 254 


[2017-2018 Yotal | 154 


[a 


Lass ಅನುಬಂಧ 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Tatuk Scheme Series Benf.Count 
R [Yelburga Total 1540} 
Koppal Tatal. 1549 
IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 1540 
Koppal.. PMAY(G) 2016-2017. 919 
Koppal [PMAY(G} (2016-2017 197 
2016-2017 Total 1116 
Koppal [eMAY(G} 2017-2018 387 
2 y [2017-2018 Total 387 
[Yelburga Total 15031 
Koppal. Total: X 1503 
2 PMAY{G) Total 1503 
Koppal Yelburga TP [Dr-B:R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 15} 
¥ 2016-2017 Total 15 
[Koppal Yelburga TP [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 8] 
_ 2017-2018 Total 8] 
ವ [Yelburga TP Total 23 
Koppal Total 23 
iDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 23 
Koppal Yelburga TP [PMAY(U) 36, 
36} 
Koppal [Yelburga TP PMAY{U) 32} 
[3 32 
[Yelburga TP Totaf 68 
[Koppal Total 68 
§ [PMAY(U) Total | 68; 
Kopp albus [vopayee Urban Housing hens eo i 
ei ——il 
[Kopp Neburgate —————Napaves Urban Housing Scheme 79 
Koppat [Yelburga TP [Vajpayee Urban Housing Scheme. (2017-2018. ET 
[2017-2018 Total 

[KOPP ee 122 
UT ——————Napaves Ubon Housing Scheme Tea | 
Mandya [Krishnaraipet [Basava Housing Scheme 2016-2017 
Many 
5 # [2016-2017 Total 1363 
Mandya Krishnarajpet Basava Housing Scheme 2017-2018 1379 
Mandya Krishnaraipet Basava Housing Scheme 2017-2018. 1506 
2017-2018 Total 2885} 
3 Krishnarajpet Total 4 4248 
Mandya Total 4248] 
§ Basava Housing Scheme Total f 4248] 
Mandya [Devraj'Urs Housing Scheme 2016-2017. 15 
[2016-2017 Total 15, 
Mandya Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018. 34 
ಸ E (2017-2018 Totat 34 
Krishnarajpet Totat 49, 
Mandya Total ಸ f 23 
ಪ Devra) Urs Housing Scheme Total 49 
Mandya Krishnarajpet Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana - 2016-2017. 450) 
A 3 _ 2016-2017 Total 450 
Mandya Krishnarajpet Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana... 2017-2018 335 
| ee 2 [2037-2018 Total 335 
Krishnarajpet Total 785 
Mandya Total F 785 
[DF-B.R Ambedkar Nivas Yojana Total —- 785 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫ ಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 

District Taluk i Scheme Series Benf.Coiint 
[Mandya Krishnaraipet [PMAYIG) [20162017 2 
2016-2017 Total 20 
Krishnarajpet Total — ET 
Mandya Total g 24 
[PMAYIG) Totaf f 204 
Mandya Krishnarsjpet TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojafia 20162617 ET 
F 2016-2017 Total 31 
Krishnarajpet TMC Total 11 
[Mandya Total — 31 
iDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 11 
Mandya Krishnarajpet TMC. [PMAYIU} ಘನ 2016-2017 KT 
2016-2017 Total 18 
Krishnarajpet TMC Total 15 
[Manclya Total 35 
-|PMAY{U} Total ಇ 15 
Mandya krishrarajpet TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 20163027 FT 1 
2016-2017. Total 1 
Mandya Krishnarajpet TMC Vajpayee Urban Housing Scheme. 2017-2018 18 
[2017-2018 Total 18 
g cishnarajpetTMETouT —| 29 
[Mandya Total 29 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 29 
Mandya Maddur Basava Housing Scheme 2016-2017 560. 
Mandya Maddur Basava Housing Scheme [2016-2017 185 
[2016-2017 Total 745 
Manciya [Maddu ——————————oasave Housing heme 72073018 1305 
Mandya [Maddur ————————Tpasava Housing Scheme 2017-2018 1208 
EN TET 2513 
MAT ee 3258 
[Mandya Totel SEAT HETNSS SE CN TSS RSET 3258 
sve Housing Scheme Toad 3258 
[Mandy ~~ Maddur evra Urs Housing Scheme Ei 4 
US SSNS 2016-2017 Tota | 4] 
Mandya Maddur 29 
iron] 291 
33 
[Mandya Total ; 33 
[Devraj Urs Housing Scheme Total ನ 331 
Mandya Maddur Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 145 
[2016-2017 Total 143 
Mandya [Macidur Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 166] 
2017-20i8 Toi [86 
Maddur Total 329 
Mandya Total | 
Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana Total ನ 329 
Mandya [Maddur [PMAY(G) ಡ 2016-2017 213 
y E 2016-2017 Total 213 
; [Maddur Total 213 
Mandya Totat y 213) 
[PMAY(G) Total 213 
Mandya iMaddur TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 28 
[2016:2017 Total 28 
[Maddur TMC Total 28 
{Mandya Totat | 28 
[Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total | 28 
[Mandya [Maddur TMC [PMAY(U} 2016-2017 26 


4 


LAQ637 ಅನುಬಂಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme Serles Benf.Count 

g (2018-2017 Total 26| 
[ Maddur TMC PMAY(U} 2017-2018 26} 
2017-2018 Total 26} 
[Maddur TMC Total 2} 
52 
IPMAYIU) Total 52 
MaddurTMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 3 
2016-2017 Total 9! 
Maddur TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018. 35 
2017-2018 Total 35 
Maddur TMC Totat 44] 
pT 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total K 44] 
Mandya Malavalli” [Basava Housing Scheme 2016-2017 798] 
[sero Malavalli Basava Housing Scheme 2016-2017 178 
975 
[Mandya [Basava Housing Scheme 1221 
Mandya Malavalll Basava Housing Scheme 13601 
2017-2018 Total 2581 
Malavalli Yotal 3557 
Mandya Total 3557 
[Basava Housing Scheme Tota 3557 
Mandya Malavalli Devraj Urs Housing Scheme [2016-2017 12 
K 2016-2017 Total 12 
Mandya [Matavalli [Devraj Urs Housing Scheme. [20172018 | 29) 
2017-2018 Total 29 
) SN TT ENN SEN NT 
CDR SNR NN ERE ETS CEES ERT 
[pews Urs Housing Scheme Toa | 
Mandya [Matava Tor BRAmbedkarNives Yolsns Joes |] 
Toei Total 334 
[Mandya [Matvall [or S.RAmbedior NvosVojans 2017-2018 |____ 261] 
UU iraisTei] —oil 
NT NESE SRN 395 
[Mandya Total SSS HATE SSPE SESE EIR] 595 
OT or.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 595, 
Mandya Malavalil [PMAY(G) 2016-2017 385, 
Mandya. Malavalli PMAY(G) 2016-2017 15 
A (2016-2017 Total 400} 
Maltavalti Total y . 400 
Mandya Total E 5 ಸ 4300, 
J PMAY(G) Totat ್ತ 400 
Mandya [Malavalli TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 27 
[2016-2027 Totat 27; 
Malavalli TMC Total 27] 
Mandya Total 27 
Dr:B:R Ambedkar Nivas Yojana Total 27 
Mandya Malavalli TMC PMAY{U) 2016-2017 28) 
ಮ್ರ 3 2016-2017 Total. 28 
Mandya Matavalli TMC [PMAY{U} 2017-2018... 1 
_ k [2017-2018 Total 1. 
[Malavalil Thc Total 39] 
Mandya Total 29 
- g [PMAY(U) Total ki 25] 
Mandya Malavalll TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 wr 
14] 


LAQ-637 


ಅನುಬಂಧ 


ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಕಲಾನುಭವಿಗೆಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 


District | Taluk 


Scheme Series 


Vajpayee Urban Housing Scheme: 


ee 


Mandya Total 


Vajpayee Urban Housing Scheme Total 2 68 
Basava Housing Scheme: 2016-2017 791 
Basava Housing Scheme 2016-2017 221 
§ 2016-2017 Totat 1012 
\Mandya Basava Housing Scheme 2017-2018 
Mandya Mandya Basava Housing Scheme (2017-2018 
[2017-2018 Total 
Mandya Total 
Mandya Total 
[Basava Housing Scheme Tots] 
Devraj Urs Housing Scheme [2016-2017 
[2016-2017 Totat 
iDevraj Urs Housing Scheme 2017-2018 g 
[2017-2018 Totat 
Mandya Tota! 
Mandya Total 
Devraj Urs Housing Scheme Total 
Mandya Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 
[2016-2017 Total 
Mandys Dr.8:R Ambedkar Nivas Yojana [2017-2018 
(2017-2018 Total 
TR 
Mandya Total El |) 
ು orb Ambedkar Nivas Yojanavol || 288 
Mandya 172 
SS RRISNSST [| [2016-2017 Total 172 
NESE ESSENSE RES 172 
Mandya Total Ee 172 
[PMAVG) Tot OT 172 
Mandya’ [or.B.R Ambedkar Nivas Yojana [30162017 | 75 
SEER | rosie] 75 
K Mandya CMC Total 75 
Mandya Total | 75 
35| 
Mandya Mandya CMC 63 
- Lo [20152017 total| 63 
Mandya [Mandya CMC 2017-2018 10 
2017-2048 Total 10 
IMandys CNC Total 73] 
Mandya Total 73} 
[UU | | 73 
[Mandya [Mandya CMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 42 
- [2016-2017 Total 42 
Mandya Mandya CMC [Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 | 69] 
k [2017-2018 Tota’ | 6} 
Mandya CMC Total 111 
EEE 
SSNS [Vajpayee Urban Housing Scheme Tatal 111 
Mandya Nagamangala Basava Housing Scheme 
Mandya. Nagamangala. Basava Housing Scheme 
[2016-2017 Total 
Mandya Nagamangala Basava Housing Scheme (2017-2018 764 


2 


nQ:637 ಅನುಬಂಧ: 
ಬಿವಿಧ'ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒ। ವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Tatuk ‘Scheme Series Benf.Count 
Mandya & Nagamangala Basava Housing'Scherne 2017-2018 525; 
2017-2018 Total 1289 
Nagamangala Yotat’ 2043 
>. Mandya Total. pe x 4 2043 
Basava Housing Scheme Total 2043, 
Mandya Nagamangala Devraj Urs Housing Scheme. 2017-2018 13} 
2017-2018 Total 13 
Nogamangala Total 13 
Mandya Total. 13 
Devraj Urs Housing Scheme Total 13) 
Mandya Nagamangala |Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 166 
2016-2017 Total 166] 
Mandya [Nagamangala-. Dr.B8.R Ambedkar Nivas Yojana F 98 
2017-2018 Total 

Nagamangala Total 264 
Mandya Total 264 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 264 
Mandya R Nagomangala [PMAY(G} 101 
101 
Nagamangala Total 101 
[Mandya Total | 101 
[PMAVIG) Totat } 101 
Mandya Nagamangala TP Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 8 
[2016-2017 Total. 8} 
Nagamangala TP Total 8 
Mandya Total 8 
Dr.8:R Ambedkar Nivas Yojana Tota} 8 
Mandya [Nagamangala TP PPMAY{U) 2016-2017 16 
| (2016-2017 Total 16} 
Nagamangala TP Total 16 
Mar Total 16 
PMAY{U) Total 16 
Mandya Nagamangala TP Vajpayee Urban Housing Scheme [2016-2017 6) 
[2016-2017 Yotal 6 
Mandya .-” Nagamangala TP Vai Urban Housing Scheme (2017-2018 14 
[2017-2018 Total 14 
Nagamangala TP Total 20 
Mandya Yotat 20] 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 20} 
Mandya Pandavapura Basava Housing Scheme 2016-2017 579} 
“|Mandya Pandavapura Basava Housing Scheme 2016-2017 150 
2016-2017 Total 729 
Mandya. Pandavapura Basava Housing Scheme 2017-2018 882 
Mandya 3 Pandavapura Basava Housing Scheme [2017-2018 434 
[2017-2018 Total 1316 
ಪ Pandavapura Total 5 £ 2045; 
Mandya Total 2045 
pe [Basava Housing Scheme Total 2045 
Mandya |Pandavapura Devraj Urs Houslng Scheme 2017-2018 40; 
(2027-2018 Total 40 
Pandavapura Total 40 
Mandya Totat 40} 
[Devraj Urs Housing Scheme Total” 40 
Mandya Pandavapura [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana. [2016-2017 145 
_ 2016-2017 Total 145 
Mandya Pandavapura D7.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 82, 


140-637 - ಅನುಬಂಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಸಲಾನುಧವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk k “Scheme Series Benf.Count 

2017-2018 Total 82 
Pandavapura Totat g 227 
landya Total 327 
[Or.B.R Ambedkar Nivas Yojana Totat 227 
Mandya Pandavapura [PMAY(G) 2016-2017 135 
. § 2016-2017 Total 135 
Pandavapura Total . 135 
Mandya Total 135 
N [PMAY(G) Totat 135 
Mandya. Pandavapura TP. [Or.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 21 
(2016-2017 Total 21 
Pandavapura TP Total 21 
Mandya Total 21 
IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 21 
Mandya Pandavapura TP IPMAY{U} 2016-2017 25 
g [2016-2017 Total 25, 
2 Pandavapura TP Total 25 
Mandya Total § 25] 
[PMAY{U} Total 25 
Mandya F Pandavapura TP Vajpayee Urban Housing Scheme: 2016-2017 19 
2016-2017 Total 19 
Mandya Pandavapura TP [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 35 
[2017-2018 Total 35} 
Pandavapura TP Totat 54 
Mandya Total 54} 
[Vajpayee Urban Housing Scheme Total [| SA 
Mandya [srirangapatna [Basava Housing Scheme [2016-2007 | 458] 
[Basava Housing Scheme [aos |] 
SN NN TTT TT 
486] 
NS SN EN TTT 1291 
[Ue [rirangapatnaTotd TT 1847 
[Mandya Tota EE 
UU pasava Housing Scheme Tot 8 
[Mand Srirangapatna [evra] Urs Housing Scheme [2016207 |] 
FN 
Mandya gap [Devra] Urs Housing Scheme. 
2017-2018 Total 43| 
Srirangapatna Total 521 
Mandya Total 52 
[Devraj Urs Housing Scheme Total 52 
Mandya". Srirangapatna Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 140} 
ಮ - 2016-2017 Total 140 
Mandya £ Srirangapatna Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 78 
ಬ್ಗ 2017-2018 Total 78] 
Srirangapatna Total E 218 
Mandya Total 218 
[Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 
Mandya. Srirangapatna [PMAY(G) 2016-2017 |g} 
2016-2017 Tota | 59] 
Srirangapatna Total 2 | So 
Mandya Total - 59 
[PMAYIG) Total 59] 
Mandya ‘Srirangapatna TMC. Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 12 
2016-2017 Totat | 12 


5) 


LAQ-637 ಅನಸುಬಂಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಲಾನುಧವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
Taluk Stheme Series | BenfCount 
‘Srirangapatna TMC Total 12 
A 12| 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 12 
Srirangapatna TMC PMAY(U} 2016-2017 15, 
(2016-2017 Total 15 
Srirangapatna TMC: [2017-2018 11 
2017-2018 Total 11 
Srirangapatna TMC Totat 26 
26 
PMAY{U) Total 26 
Srirangapatna TMC Vajpayee Urban Housing Scheme (2016-2017. 14 
H 2016-2017 Yotal 14 
Srirangapatna TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 11 
[2017-2018 Total 11} 
‘Srlrangapatna TMC Total 25, 
25 
[Vajpayee Urban Housing Scheme Total 25 
Bannur TMC Devra} Urs Housing Scheme. 2016-2017. 1 
(2016-2017 Total 1 
Bannur TMC Total 1] 
1 
y Devraj Urs Housing Scheme Totaf 1 
Bannur TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017. 45; 
(2016-2017 Totat 45 
[Bannur TMC Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 23 


[2017-2008 3 
[2017-2018 Tota | 33 


Mysuru Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018. 
Mysurl. Bannur TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 30 
A - E 2017-2018 Tota} 98 
Mec Totat. 132 
_ K p R Vajpayee Urban Housing Scheme Totaf 132 
Mysuru. Hepgadadevanakote (Basava Housing Scheme f 2016-2017 940) 
g 2016-2017 Total ೨40} 
Mysuru Hegeadadevanakote Basava Housing Scheme 2017-2018 704| 
Mysuru Heggadadevanakote Basava Housing Scheme 2017-2018. 303) 
2 2017-2018 Total 1007 
Heggadadevanakote Totat 1947 
IMysuri Total 947) 
y Basava Housing Scheme Total 1947| 
Mysuru Heggadadevanakote: Devraj Urs Housing Scheme 2015-2017 3 
- 2016-2017 Total 3 
Mysuru Hepgeadadevanakote Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 18} 
2017-2018 Total KT 


LAQ-637 


Fa 


leggatiadevanakote TMC 


ಅನುಬಂಧ 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 

District - Taluk | Stheme Serles [ sent count 
Heggadadevanakote Total 2) 
Mysuru Total 2) 
£ Devraj Urs Housing Scheme Total § 21 
Mysuru Heeeadadevanakote Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017: 1314 
1 4 [2016-2017 Total 1314 
Mysuru Heggadadevanakote. Dr.B8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018. 123 
A [2017-2018 Total 123 
Hegeadadevanakote Total 1437 
[Mysuru Total 1437 
[Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 1437 
Mysury Hegeadadevanakote [PMAY(G) 2016-2017 498 
Mysuru [Hegeadadevanakote- [PMAY{G} 2016-2017 121 
[2016-2017 Total 619 
Mysuru Hegpadadevanakote [2017-2018 348 
- ಗ 348 
Heggadadevanakote Totat 967 
Mysuru Total 967 
PMAY(G) Total 967 
[Miysuri Heggadadevanakote TMC Devraj Urs Housing Scheme 10 
' .To 10 
Hepgadadevanakote TMC Total J 10 
Mysuru Total 10 
(ರ Devraj Urs Housing Scheme Totat 10 
Mysuru Heggadadevanakote TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 364 
2016-2017 Total 364, 

Mysuru Heggadadevanakote TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Hj 
EE | | 
EN ESS RR 
El Ti 
ors. Ambedikar Nivas YojanaTotl ||| 
| ___ 402] 
[402] 


Fa 


§ leggacdadevanakote TMC 


Heggadadevanakote TMC Totat 


Mysuru Totaf 


[MANU A} 
PMA) OS™] 
TU TEs 


Heggadadevanakote TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 


Miysuru Hegeadadevanakote TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 
Mysuru. Heggadadevanakote TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 
Heggadadevanakote TMC Total 
[Mysuru Total 
Vajpayee Urban Housing Scheme Totat 
[Mysuru [Basava Housing Scheme 2016-2017 1084] 
[Mysuru, Basava Housing Scheme 12016-2017 297 
¥ 2016-2017 Total 1381 
Basava Housing Scheme 2017-2018 912 
Basava Housing Scheme 2017-2018 6971 
K [2017-2018 Total 1609 
Hunsur Fotal 2990 
g » 2990 
[Basava Housing Scheme Totad ಕ 2950 
Hunsur Devraj Urs Housing Scheme: 2016:2017 8 
[2016-2017 Total 8 


[AS 


0637 - ಅನುಬಂಧ 
5 ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಧವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
N District Taluk Scheme Serles Benf.Count 
Mysuru Hunsur IDevraj Urs Housing Scheine 2017-2018 11 
f 2017-2018 Total 11, 
Hunsur Total 19 
Mysuru Total 19 
» £ ರ Devraj Urs Housing Scheme Total 19 
Mystery  _ |Hunsur (Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojans 2016-2017 1097| 
g 2016-207 Toi | 1057 
Mysuru Hunsur Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 505} 
2017-2018 Tor 505 
Hunsur Total 1602 
Mysuru Total 3 p 1602 
[ ; iDr.8.R Ambedker Nivas Yojana Total 1602) 
Mysuru IPMAY(G) (2016-2017 314 
Mysuru PMAY(G) 2062017 100} 
[2016-2017 Total 414 
iMysuru |PMAY(G) 2017-2018 — 286 
2017-2018 Totai 286 
\Hunsur Total 700] 
Mysuru Total 700; 
PMAY(G) Totat 700} 
Mysuru Hunsur TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 21 
2016-2017 Total 21 
Mysuru. iHunsur TMC [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 43 
[2017-2018 Total 43 
Hunsur TMC Total j 64 
iru Total 64 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 641 
Mysurty Hunsur TMC IPMAY(U) 12016-2017 58 
(2016-2017 Total 68 
uru Hunsur TMC [PMAY(U} 2017-2018 114 
[2017-2018 Total 114] 
Hunsur TMC Total f 182 
Mysuru Total 182 
[PMAY(U} Total 182 
Mysurt. Hunsur TMC [Vajpayee Urban Housing Scherne. 2016-2017. 49 
_ [2016-2017 Total 49 
Mysuru Hunsur TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 81 
, [Mysurs Hunsur TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 70) 
(2017-2018 Total 151 
[Hunsur TME Total 205) 
‘|Mysuru Totat 200} 
[Er Vajpayee Urban Housing Scheme Total 208] 
IMysuru. Krishnarajanagara Basava Housing Scheme: 2016-2017. 1080! 
” [Mysury y Krishnarajanagara Basava Housing Scheme’ [2016-2017 175| 
(2016-2017 Total 1255, 
Mysur Krishnarajanagara Basava Housing Scheme 2017-2018: 1149 
Mysury Krishnarajanagara [Basava Housing Scheme. 2017-2018 H 602} 
ಸ ೭ (2027-2018 Total 1751 
Krishnarajanagara Totaf 
Mysuru Total f 
k (Basava Housing Scheme Total 
Miysuru Krishnarajanagara Devraj Urs Housing Scheme. El 
Miysuru Krishnarajanagara Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 4 
ಸ 8 [2017-2018 Total 5} 
Krishnarajanagara Totaf 8] 


140-37 ಅನುಬಂಧ-2: 
ಬಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 

District Taluk _ Scheme Series Benf.Count 
IMysuru Total ನವನ * 
> Devraj Urs Housing Scheme Tota} 8 
IMysuru Krishnaraianagara IDr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 615 
[2016-2017 Totat 615 
iMysuru iKrishnarajanagara [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 103 
ಸ 2017:2018 Total 103 
Krishnarajanagara Total 718 
Mysuru Totat 718 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 718 
Miysuiru Krishnarajanagara PMAYG) 444 
Mysuru Krishnarajanagara [PMAY(G) 92 
536 
Niysuru__ Krishnarajanagara PMAY{G) — 529 
529. 
Krishnarajanagara Total 1065 
Miysuru Total 1065. 
[PMAY(G} Total 1065 
H [Miysuru. Krishnarajanagara TMC (Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 81 
(2016-2017 Total 81 
Mysuru. Krishnarajanagara TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2017-2018 89 
[2017-2018 Total 89 
Krishnarajanagara TMC Total 170 
Mysuru Total 170) 
ಲ Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 170} 
Krishnarajanagara TMC PMAY{U) (2016-2017 97 
Mysuru Krishnarajanagara TMC 
rams 
——iishnarajanagara TMC Tota | 
Muito Eg] 
ASST NSE TESS 
[Myson —— [krishnarajanagara TMC 
NN SN SN TT ET 
2017-2008 | ™— ol 
[Mysur _——————— [Kishnarajanagara TMc ——— Najpayee Urban Housing Scheme 2017308 | so} 
SS SS TIN RRC) 
Krishnarajanagara TMC Total K 
Mysuru Total 136] 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 3 136} 
Mysury iMysuru |Basava Housing Scheme. 2016-2017 935 
Mysuru Mysuru Basava Housing Scheme 2016-2017 39 
2016:2017 Total 974 
Mysuru JMysuris [Basava Housing Scheme [2017-2018 754 
Mysuru IMysuru Basava Housing Scheme 2017-2018 19 
2017-2018 Total 2973 
[ Mw 3947 
Mysuru Tota} 3947 
Basava Housing Scheme Total 3947} 
Mysuru Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 9 
2016-2017 Total 3 
Mysuru Devraf Urs‘Housing Scheme 2017-2018 8] 
2017-2018 Total 8 
f Mysuru Total 17 
Mysuru Totat 17 
‘|Devraj Urs Housing Scheme Total [ 17 
Mysuru Mysuru. [Dr:B-R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 820 


bl 


£AQ-637 ಅನುಬಂಭ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Tatuk Scheme Series Benf.Count 
2016-2017 Total 820 
[Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 183 
2017-2018 Total 183 
_ 1003 
1003 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 1003| 
[PMAVIG) 2016-2017 445} 
[PMAY(G}. 2016-2017 45 
2016-2017 Total 494 
IPMAY{(G) 2017-2018 581 
2017-2018 Total 581 
1075 
1075 
[PMAY(G} Total p 1075 
[Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 | 961] 
Mysuru Mysuru CC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana’ 2017-2018 87| 
2017-2018 Total 87| 
[Mysuru CC Total NN ETT 
IMysuru Total [A] 1048} 
IDr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 1048: 
Mysuru Mysuru CC (2016-2017 700} 
2016-2017 Total 700] 
Mysuru Mysuru EC PMAY(U) [2017-2018 366] 
[2017-2018 Total 366 
TT 7 NS SN SN ET 
[MAvstrt Toto EE] 1066 
77 NN ETT 
Mysurdl 
ES SS TTT TAN 
Miysuru [Mysuru CC 
| “20272018 Total| 627 
A TT NN ES CN TT 
ESSE STE SEER SAREE SRD) RST 
[Vajpayee Urban Housing Scheme Tote {634 
[Nanjangud [Basava Housing Scheme 
[2016-2017 Total 2093 
Nanjangud Basava Housing Scheme 2017-2018 1175 
Nanjangud: Basava Housing Scheme 12017-2018 1652 
Wy 2017-2018 Total 2827 


Nanjangud Total 


Basava Housing Scheme Total 


Nanjangud 


Devraj Urs Housing Scheme 


Mysuru. Nanjangud Devraj Urs Housing Scheme 
E Nanjangud Total 
Mysuru Total ಸ 
Devraj Urs Housing Scheme Total 
Mysuru Nanjangud IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 
2016-2017 Total 
Mysuru. Nanjangud Dr-B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018... 494 
N 2017-2018 Total 49} 

Nanjangud Total 2198} 

Miysuru Total 2198] 


140-637 ಅನುಬಲಥಧ-2 


ವಿವಿಧ'ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ'ಹಣ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರೆ 

District Taluk Scheme Series Benf.Count 

Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total § 2198 

Mysuru iNanjangud PMAYIG) 2016-2027. 1025 
Myst [Nanjangud PMAY(G) E07 30 
(2016-2017 Total 1395 

Mysuru Nanjangud ; PMAYIG ; [2017-2015 | 1179 
K [2017-2018 Total 1119 

Nanjangud Total 8 2514 

Mysuru Total 2514 
ಮ [PMAYIG) Total 2514 
Mysuru. Nanjangud TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 64 
2016-2017 Total 64 

Mysuru Nanjangud TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 15 
- 2017-2018 Total 15 

Nanjangud TMC Total E 79 

Mysuru Total 79 
[Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 79 

Mysuru Nanjangud TMC [PMAY(U) [2016-2017 -- 73 
K (2016-2017 Total 73 

Miysuru Nanjangud TMC [PMAYIU} | [2017-2018 23 
2017-2018 Total 23 

Nanjangud TMIC Total K 96] 

Mysuru Total 961 
[PMAY(U) Total 96} 

Mysuru’ Nanjangud TMC Val ie Urban Housing Scheme 2016-2017 11 
(2016-2017 Total 11 

Mysuru Nanjangud TMC [Vajpayee Urban: Housing Scheme’ 2017-2018 9 
(2017-2018 Total 9 

g Nanjangud TMC Total ಸ 20} 
Mysuru Total 20) 
Ve Urban Housing Scheme Total | 20) 

|Mysuiru Periyapatns Basava Housing Scheme: 2016-2017 1134 
Mysuru Periyapatna Basava Housing Scheme 2016-2017. 243| 
[2016-2017 Total 1377, 

Mysuru Periyapatna Basava Housing Scheme 2017-2018 896) 
Mysuru Periyapatna Basava Housing Scheme 2017-2018 722 
(2017-2018 Total. 1618 

Periyapatna Total 2995, 

Mysuru Total 7 2095] 
N Basava Housing Scheme Total 2995 

Mysuru Periyapatna [Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 1012| 
[2016-2017 Total 1012 

Mysuru Periyapatna Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 28] 
(2017-2018 Totat 28] 

Periyapatna Total’ 1040 

ಚ 1040 

Devraj Urs Housing Scheme Total 1040} 

[Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 940. 

[2016-2017 Total 9401 

Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018. 414 

[2017-2018 Total 411 

1351 

1351 

Dr-B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 1351 

Periyapatna [PMAY(G) 2 2016-2017 396 

[Periyapatna [PMAY(G) ]2016-2017 38] 


[2016-2017 Total 234] 


bh 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧ-2 
ಬಿಬಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme Series. Benf.Count 
Mivsuru Periyapatna [PMAY(G) 2017-2018 137 
§ 2017-2018 Totaf 137; 
Periyapatna Total 371 
Mysuru Total ಗ # 371 
ಸ PMAY{G) Total 371 
Mysuru. Periyapatna TP Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 19 
ಮ 2016-2017 Tota} 19 
Mysuru (Periyapatna TP Dr-8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018. 4 
2017-2018 Total 4] 
7 Perlyapatna TP Total 23 
[Mysuru Totat f 23 
ms (Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 23 
Mysuru Periyapatns TP [PMAYIU} 2016-2017 25 
2016-2017 ಸ 25 
Mysura Periyapatna TP PMAY(U) 2017-2018 19} 
2017-2018 Total | — 19 
Periyapatna TP Total 44 
Mysuru Total 44 
PMAY{U) Tatat 44 
IMysuru [Periyapatna TP Vajpayee Urban Housing Scheme [2016-2017 11 
2016-2017 Total 11 
IMysuru. Periyapatna TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 14 
Mysuru [Periyapatna TP. [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 22 
[2017-2018 Total 36 
Periyapatna TP Total 47 
[Mysuru Total | 
[Vajpayee Urban Housing Scheme Totaf 
[Mysuru —————— [Saragurte ————— [br.8RAmbecikar Nivas Yojana 42 
Esai 42. 
uri [saragurT ors Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 
Tos Total | Total 2 
SARE STEEN CERN STIRS 
Mysuru Total ET || 
[Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total | ——| 
[Mysuru ———] NN TC 
(2016-2017 Total 42, 
Mysuru. IPMAY{U} 2017-2018 47} 
[2017-2018 Totat 47] 
£ 89 
Mysuru Total ಪ 89 
ಸ [PMAY{U) Total ye y 89; 
Mysuru. Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 10| 
ಸ 2017-2018 Total 10 
p 10, 
Mysuru Total : 10 
Vajpayee Urban Housing Scherre Total 10 
Mysurit Basava Housing scheme 20162007 1084] 
Mysuru Basava Housing Scheme 2016-2017 222 
: 2016-2017 Total 1306} 
Mysuru. |T Narasipura Basava Housing Scheme 2017-2018. 756 
Miysurl... |T Narasipura Basava Housing Scheme 2017-2018 981 
- 2017-2018 Total 1737 
[T Narasipura Total 3043| 
1Mysuru Total 3043 
2 [Basava Housing Scheme Totat 3043 
. Mysuru [T Narasipura Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 28, 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 


District t Taluk Scheme Series Bentf.Count 
2016-2017 Total 28 

Miysuru ..[TNarasipura Devraj Urs Housing Scheme [2017-2018 3 
2017-2048 Total 3 

HY Narasipura Total 7 ನಾ 31 

Total Er 
£ Devraj Urs Housing Scheme Total 31 
MysuTu |T Narasipura Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 1305 
ಯ [2016-2017 Total 1305 

Mysuru |T Narasipura iDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 389 
2017-2018 Total 389 
'T Narasipura Total § 1694 
Miysuru Total ] 1654. 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 1694 

IT Narasipura PMAY{G} [2016-2017 860 

fF Narasipura IPMAVIG) 2016-2017 145 

2016-2017 Total 1005, 
|T Narasipura PMAY{G) ¥ 456 
[2017-2018 Total 456) 
[T Narasipura Total 1461 

Mysuru Total 1461 
[PMAY(G} Total 1461 

Mysuru |T Narasipura TP [Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 2 
2017-2018 Total 2 

T Narasipura TP Tota! 2 

Mysuru Total 2 
[Devraj Urs Housing Scheme Total. [| 2 
[Mvsuu———————[rNarasipure TP 
FSS SN EERSTE CERES] 
[Muu —[rNaresipuate ———™——[orBRAmbedkarNives Yojana 207208 |S 
SN NS SN TE NT) 
———[rNarasipura TPT 
[MysuruTota | 127 
SRLS RTT SRE EENES NET 
[Mysurs | TNarasipurate | 
NS EES EN CT CN ETT 
[Mysuu ———— [TNorasioura Tt MN das 35 
Bs] 2027-2018 Total 35 
OO [TNarasipura TP Yotal 142 
142 
[i [PMAY{U) Total 142 
Mysuru [T Narasipura TP Vajpayee Urban Housing Scheme 12016-3017 31 
] ಸ 2016-2017 Total 34 
Mysuru IT Narasipura TP Vajpayee Urban Housing Scheme [20172018 14] 
4 2017-2018 Total 14 
/T Narasipura TP Total y M 45 
Mysuru Total § 45 
ಗಾ [Vajpayee Urban Housing Scheme Totaf § 45 
Raichur Balaganuru TP [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 6 
pl 2016-2017 Total 6 
—————enuriTETocl f 
[Raichurvota $ 
LOO [ora RAmbedikarNivas Yojana Total 6 
[Balaganuru TP [PMAY(U) | [2016-2017 12 
೫ 2016-2047 Total 12 
Raichur Balaganuru TP [PMAY(U) 2017-2018 11] 
11 


2017-2018 Total 


40-637 ಅನುಬಂಧ 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒ। 'ಲಾನುಧವಿಗಳಿಗೆ' ಹಣ ಬಿಡುಗಚಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk 3 Scheme Serles Benf.Count 

Balaganuru TP Total 23, 
Ralchur Totat 23 
IPMAY{U} Total 23 
Raichur Balaganuru TP Vajpayee Urban Housing Scheme 6 
eS 6 
Raichur Balaganuiru TP [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 19 
2017-2018 Total 19} 
Balaganuru TF Total 25) 
Raichur Total H 25 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 25 
Raichur Deodurga Basava Housing Scheme. 2015-2017 1115 
(2016-2017 Total 1115 
Ralchur Pf Deodurca Basava Housing Scheme 2017-2018 252 
Raichur Deodurga Basava Housing Scheme 2017-2018 10} 
[2017-2018 Totaf 262, 
Deodurga Total 1377 
Raichur Total. 1377] 
Basava Housing Scheme Total 1377 
Raichur. Deodurga [Devraj Urs Housing Scheme (2016-2017 119 
12016-2017 Totat 119 
Raichur Deodurga Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 30] 
(2017-2018 Total 30; 
(Deodurgs Total 149 
Raichur Totat 149 
Devraj Urs Housing Scheme Total 149 
Raichur Deodurga Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 1510 
2016-2017 Total 1510} 
Raichur Deodurga Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018. 595 
(2017-2018 Total 595 
Deodurga Total £ 2105, 
IRalchur Totat 2105 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojane Totaf 2105 
Raichur (Deodurga [PMAY(G) 20162017 1121 
Raichur Deodurgs [PMAY(G) 2016-2017 713 
2016-2017 Total 1834 
~ [Raichur Deodurga PMAY(G) 2017-2018 1876} 
f 2017-2018 Total 1876] 
Deodurga Total 3710} 
Ralchur Total 3710 
PMAY(G) Total 3710} 
Raichur Deodurga TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 217] 
2016-2017 Total 217 
Deodurga TMC Total 217} 
Raichur Total 217, 
* Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total ವ 217, 
Ralchur Kavitala TP Devraj Urs Housing Scheme” 2016-2017 1 
2016-2017 Tote} 1 
Kavitala TP Total 1 
lalchur Total 1 
Devraj Urs Housing Scheme Total” 1] 
talchur Kavitala TP [Vajpayee Urban Housing Scheme. 2017-2018 20} 
_ (2017-2018 Total 20} 
PR [Kavitata TP Total 20, 
aichur Total 20 
Vajpayee Urban Housing Scheme Toll 20 
aichur Lingasugur [Basava Housing-Scheme (2016-2017 1222 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧ್ಧ-2 
ವಿವಿಧೆ ವಸತಿ' ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme Series Bens count 
Raichur Lingasugur- Basava Housing Scheme. 2016-2017. 147. 
p [2016-2017 Total 1369 
Raichur Lingasugur Basava Housing Scheme 2017-2018 508 
Raichur Lingasugur [Basava Housing Scheme [2017-2018 112 
2017-2018 Totat 620 
Lingasugur Total 1999 
Raichur Total 1989 
- iBasava Housing Scheme Totaf 1989 
Raichur Lingasugur [Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 224 
(2016-2017 Total 224 
Lingasugur Devra) Urs Housing Scheme: 2017-2018 86 
2017-2018 Totaf 86 
Lingasugur Total 310} 
[Raichur Total 319) 
iDevraj Urs Housing Scheme Total 310 
Raichur Lingasugur [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana. 2016-2017 1584) 
[2016-2017 Total 1584 
Raichur Lingasugur [Dr.8:R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 1977 
3 2017-2018 Total. 1977} 
— [lingasisurTot | 3561 
3561 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 3561 
[2016-2017 1100| 
2016-2017 736} 
2016-2017 Total 1836} 
CN TTS [7 TT CRN 1931 
SN NN TTT 1921 
EN EN EN SN 3757 
[Ratchur Voto TT 3757, 
[SN 7 EEN ETT] 
[Raichur ————————[lingssugurTMc ——_——orBRAmbedkarNivas Yojena [20162007 | 
SS NS SN CECT 43 
SF TET [rl 
[Ralchurtot 
ESC CSRS [a 
[Richi ngasugur Tc MA sor | 16 
sani al] Fr 
[+ [Lingasugur TMCTotal 16 
16, 
[PMAY{U) Total 16 
T Lingasgur TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 $7] 
| ESTERS) 87 
Ralchur Lingasugur TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018. 24 
2017-2018 Total 241 
Lingasugur TMC Total 113 
[Raichur Totat 3111 
y Vajpayee Urban Housing Scheme Total 111 
Raichur Manvi Basava Housing Scheme 2016-2017 1429 
Raichur Manvi Basava Housing Scheme 2016-2017 15 
£ [2016-2017 Total 1444 
Raichur Manvi. Basava Housing Scheme 2017-2018 500} 
Raichur- Manvi [Basava Housing Scheme 2017-2018. 294| 
2027-2018 ‘Total. 
Manvi Totaf 
Raichur Total 
[Basava Housing Scheme Total 


[0 


4537 ಅನುಬರಿಧ2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಜಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾ ನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme Serles Benf.Count 
Reichr [ir ‘Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 f 133 
7 26-207 Tol 113 
Ralchur. rE (Devraj Urs Housing Scherae. 2017-2018 176 
R 2017-2018 Total 116 
|G |Marvi Total i 229 
[Raichur Total. 229 
[Devraf Urs Housing Scheme Total 225 
Raichur [Mariot [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 20162017 2154 
Boi2oi7 on] 2754 
Reichur (Marnvi Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojafia 3017-2018 Fy] 
20172016 Total | 927 
Marivi Total 3081 
ir Total g 3081| 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 3081 
Raichtir Manvi PMAVIG) 2016-2017 1636] 
Raichur [Manvi PMAY(G) 2016-2017 98 
[2016-2617 Total 2534] 
Raichur [Manvi IPMAVIG) 2017-2018 1774] 
[2017-2018 Total 1774] 
Manvi Total 
[Raichur Total 
[PMAVIG) Total 
Raichur [Manvi TMC Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 2 
[2016-2087 Total 2 
Manvi TMC Totat 2 
MT Tp 2 
| [Devraf Urs Housing Scheme Tool —————| 
acu ane ors Ambedkar vss ns Ei 164 
LS  ] 2016-2017 Total | 164] 
anime UT 
[Raichur Tort eT 
Tred Re 164 
cho amie ir 
LS Ree] Tagine —— oo] 
[ManviTc Total | ENS ESR WERE 
RaichurToa el 
| 160} 
Raichuir [Manvi TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 20162017 118 
20152017 Total 15) 
Reichur [Manvi TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 48 
R 2017-2018 Total 48 
[Manvi TMC Total 164] 
Raichur Tatal 164 
[Vajpayee Urban Housing Scheme Total 164] 
Raichur Maski TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 79 
- 2075-2017 Total 39] 
Raichur [Mask TMC Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 28 
y g 2017-2018 Total 28 
—[MaskiTMic Tost 107 
Raichur Total 107 
fg Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Tora 107 
Raichur [Mask TMC 20162017 7] 
2026-2037 Total | 71 
[Maski TMC Total B 71 
Ralchur Total 71) 
[PMAY(U} Total 7 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧ: 


ವಿನಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 

District Taluk . Scheme Series | Benfcount 
Raichur" [Maski TMC [Vaipayee Urban Housing Scheme 2016-2017. 70 
[2016-2017 Totat 70 
Raichur [Maski TMC :- [Naipayee Urban Housing Scheme [2017-2018 67 
Raichur [Maski TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 29 
2017-2018 Total 96 
Mask? TMC Total g 166 
Raichur Total 166 
Vajpayee Urban Hotsing Scheme Total 166 
Ralchir [Mudgal TP Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 37 
2MeTTToul) 87 
೫ [Mudgal TP Total p 37 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Totat ! 37 
Ralchur 2016-2017 34 
2016-2017 Total 34 
Mudgal TP Total ವ 34 
[Raichur Total 34 
- [1 34 
(Ralchur [Vajpayee Urban Housing Scheme 52 
iso votal | 52 
Raichur 28 
pe [2017-2018 Total 28 
Mudgal TP Total 80 
Ralchur Totaf 80 
Vajpayee Urban Housing Scheme Totak 80 
(Reichur [Raich “paseo Housingscheme [oso | 996 
[Raich JRaichur ————————TpasavaHousingScheme [20167007 | 138 
EN NS TTA 1134 
[Raichur — JRaichur TT ————[Basava Housing Scheme [307-2018 393 
[Raichur —— [Raichur ~~ pasavafousingSchems Jiao | 160 
UE on isTesl 553 
TSN 16871 
[Raichur Tota 1667 
LOO asava HousingSchemeTota || 1687 
[Raichur ———[Raichur evra) Urs Housing Scheme [0165007 128 
A SS NN TTA 128 
Raichur iDevraj Urs Housing Scheme [2017-2018 90} 
[2017-2018 Total 90 
a ನ 
218] 
CE | iDevra) Urs Housing Scheme Total 218] 
[Raichur Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 1349 
P 2016-2017 Total 1349] 
Raichur Raichur Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 1622| 
K 2 [2027-2018 Total 16221 
[Raichur Total K 2971 
y 29711 
f iDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 2971 
Raichur 2016-2017 1415 

Raichur Raichur [MANO ies 
” [2016-2017 Total 1919 
Raichur Raichur [PMAYIG) [2017-2018 1313] 
: 2017-2088 Tota 1313 
. Raichur Total 3232 
Ralchur Total H 3232 
[PMAY(S) Total j 3232} 


65 


LAq-637 ಅನುಬಂಲಭು-2 
[ : ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಣೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme Tene | Benf.count 
[Raichur [Raichur CMC [Devra] Urs Housing Scheme 2017-2015 2 
5 2027-2018 Totat 2 
[Ralchur CMe Total $ 21 
Ralchur Total 2 g ೫ y 2| 
ya Deva} Urs Housing Scheme Yotal 2 
Ralchur Raichur CMC Dr.8.R Ambedkar Nivas Yolanda 016-2077. 191 
p 2016-2017 Total 191 
Raichur [Raichur €Mc Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojans 12017-2018 147 
[ [2017-2025 Total 147 
Raichur CMC Total 3] 
[raieucTocr 2 | 338 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total ” 338 
EET; [Raichur CMC [PMAYIU) 20162017 214 
[2016-2017 Total 214 
Raichur [Raichur CMC 2017-2018 97 
EE 2 [2017-2018 Total 97 
(Ralchur CME Total 311 
Raichur Total 
Roichur Raichur CMC 
Raichut ರಾ 
Raichur CMC Total 
Ralchur Total 
EE 
(atcha Sindhu 
Basava Housing Scheme. 


Sindhanur Total 


Taos heme Toil 


[Faichur 
y Sindhanur Toto 
Raichur Tota! 45 
45 
Raichur -—[Sindhanur 2016-3017 1043 
k 2016-2017 Total 1043] 
Ralchur Sindhanur lDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 257-2018 292 
[2017-2018 Total 252 
7 [sindhanur Total | — 7335} 
Raichur Total E 8 — 1335, 
[ie ಸ IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total E 1335 
Raichur Sindhanur [PMAYIG) [20162087 1037 
Raichur Sindhantr IPMAVIG) 20162047 333 
2016-2007 Totaf 1368 
Raichur Sindhanur 2017-2018. 520 
| 2017-2015 Total] 0 
_iSindhanur Total 
Ralchur Total 


ಪಾ 


~~ 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧ-2 


ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡ. ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ - 

District EEE a] Scheme: Series Benf.Count 

[PMAY(G) Total 1888 

Raichur Sindhanur CMC- [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 45 
- - [2016-2017 Totat 45 
Sindhanur CMC Total 45 

‘Raichur Total 45 
ಶಿ Dr-B.R Ambedkar Nivas Yojana Total % 45 

Raichur Sindhanur CMC [PMAY{U} 2016-2017 97 
L - 97 
Raichur Sindhanur CMC PMAY{L) 79 
Raichur- Sindhanur CMC. - [PMAY{U} 9 
2017-2018 Total 88 

Sindhanur CMC Total 185 

Raichur Total 185 
[PMAY(U} Total k2 185; 
Raichur 'Sindhanur CMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017. 66: 
4 [2016-2017 Tota} 66) 

Raichur Sindhanur CMC. Vaipayee Urban Housing Scheme [2017-2018 100) 
g [2017-2018 Total 100) 

Sindhanur CMC Total g 166; 

iRaichur Total | 166} 
_ [Vajpayee Urban Housing Scheme Total | 166 
Raichur [iravars TP [Devraj Urs Housing Scheme 12016-2017 | Fl 
SURAT TN CCRT 2016-2027 Total | 1 
Raichur- Siravara TP Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 | 1 
g [2017-2018 Total | 1 
CT StavaraTeTol | 2 
MRE RSSRNE EERECE SE NLN aT 
TE [peuraj Urs Housing SchemeTotat | | 2 
[Raichut ———[Siravaate [or SRAmbedkarNivesVojana [20162007 | Fe) 
NN SEN SE ETN FE 
EET TT NEE SESE TSE SESE 123 
ETS ES EN ES ST 123 
EEE [prBRAmbedkarNivasYojanaTotd [| FE) 
Mav) nea? | 284) 
iene —ail 
NS ETS NS SN SS 
284 
[PMAY{U) Total 284 
Slravara TP [Vajpayee Urban Housing Scheme [2016-2017 159 
Sa | [2016-2047 Total 159 
[Raichur [Sivas 3 [Vajpayee Urbon Housing Scheme 2017-2018 23 
23 
182 
182 
Vajpayee Urban Housing Scheme Tota} 182 
ri Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 23 
TNS SEES emeaoi7eorol 3 
OO funnihiatevoe | |] R 23 
[Raichur Total 2 
3 Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Totaf 23 
7 ್ತ ETE RR 
| 2016-2017 Total 23 
2072018 20 
Raichuir 2017-2018 4] 
ರ ae 3 
UU [rurwihalaTeTotal 47 


637 ಅನುಬಲಧ2 
- —ಖಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಸಲಾನುಧವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 

District Taluk Scheme Series Benf.Count 
Raichur Totaf 47 
PMAY(U} Totat 47, 
Raichur lajpayes Urban Housing Scheme 2017-2018 42 
[Raichur Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 21 
2027-2028 Tota! 63 
| Turuvthata TP Totaf 631 
Raichur Total 63, 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 63, 
Ramanagara Bidadi TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 AE 131 
(2016-2017 Total 13 
Ramanagara Bidadi TMC Dr.B-R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 10} 
[2017-2018 Totat 10] 
iBidadi TMC Total 23 
Ramandgara Total 23 
|Or.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 23) 
Ramanagara Bidadi TMC [PMAY{U) 12016-2017 52 
2016-2017 Tota} 52 
Ramanagara Bidadi TMC [2017-2018 31 
20172018 Total 31 
Bidadi TMC Total 83 
Ramanagara Total 83 
83 
Ramanagara Bidadi TMC Vajpayee Urban Housing Scheme: 2016-2017 43 


Ramanagara 


(Bidadi TMC 


[Ramanagara Bidadi TMC 
Eras 

SN SN A 

Ramanagara Total SENET SALLE STNG TREES 
[Vajpayee Urban Housing Scheme Tots | 


Chennapatna 
Chennapatna 


[Chennapatna 


[2017308 —[U——— 
ET) 


Chennapatna Total 


JRamanagara Total 

1940 
Ramanagara Chennapatna 2016-2017. 2| 
K 2016-2017 Totat 2 
Ramanagara [Chennapatna Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 60] 
y 2 [2017-2018 Total 60 
E Chennapatna Total ¢ 62, 
Ramanagara Total 62 
[Devra] Urs Housing Scheme Total 62 
Ramanagara Chennapatna Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017: 128 
2016-2017 Total 128 
Ramanagara R ನವನ Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojand 20072018. 322 
f 2017-2018 Total 122 
[Chennapatna Total 2501 
\Ramanagars Total g 3 250} 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Totaf 250} 
Ramanagara Chennapatna PMAY(G) [2016-2017 | 197, 

Ramanagara (Chennapatna [PMAY{(G) 2016-2017. 


12016-2017 Totat 


84| 
281 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧ: 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
pistrict Taluk ] Schémé | Series Benf.Count 
(Ramanagara [Chennapatna [PMAY(G) ]2017-2018. 325 
2017-2018 Total 325 
[Chennapatna Total 606 
Ramanagara Total 606 
£ PMAY(G) Total 606 
Ramanagara iChennapatna CMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 131 
2016-2017 Total 131 
Ramanagara [Chennapatna CMC Dr.5.R Ambedkar Nivas Yojana 6 
2017-2018 Total [} 
Chennapatna CMC Totat 137 
137 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 337 
Chennapatna CMC PMAY(U} 2016-2017 181 
2016-2017 Totaf 181 
[Chennapatns CMC IPMAYIU) 2007-2018 5 
[2017-2018 Total 5 
ಹನ Chennapatna CMC Total 186 
Ramanagara Total 186 
[PMAY(U} Totaf 186 
Ramanagara [Chennapatna CMC [Vajpayee Urban Housing Scheme [2016-2017 48 
[2016-2017 Total 48 
[Chennapatna CMC [Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 92 
[2017-2018 Total 92 
j iChennapatna CMC Total 140 
Ramanagara Total 140 
UE [ajpayes Urban Housing SchemeTotal |} 140) 
2016°2017 1268 
117 
Eng otal| 1385 
[Remanagara ——— [Kanakapura ——————— [Basava Housingscheme [20172018 | 1044 
2302 
oir aois Tos 3746) 
[ [KenakapuraToto ET 5131 
Ramanagara Total REST NEN NEST 5131 
[| [bpasavaHousingSchemeTota | 5131 
[Ramanagsa — [Kanakapura  ——™—[pevrai Urs iousing Scheme 0162007 | 220 
Lisi tul| 220 
Ramanagara Kanakapura Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 88 
38 
Kanakapura Total 308 
Ramanagara Total 308 
¢ Devra) Urs Housing Scheme Total ್ರ y 308 
[Ramanagara Kanakapura Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 505 
§ [2016-2017 Total 
Dr.B.R-Ambedkar Nivas Yojana [2017-2018 
2017-2018 Total 
980] 
980} 
[Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Tota 2801 
Ramanagara. [PMAY{G} [2016-2017 309} 
Ramanagara Kanakapura [PMAYIG) 2016-2017 69 
೭ [2026-2017 Total 378 
[Ramanagara [Kanakapura [PMAY(G) 2017-2028: 261 
P ಸ [2017-2018 Total 261 
Kanakapura Total 639 
Ramanagara Total R 639) 


pe 


140-637 ಅನುಬಂಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ "ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme Series [ gent coun 

[ [PMAVIG) Total 635 
Ramanagara Kanakopura TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [207-258 16] 
( k (2017-2018 Total 16 
Kanakapura TMC Totai ್ಜ 16] 
~|Ramanagars Tota] —” ಗ್‌ 16 
[MR iDr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 7 16 
Ramanagara Kanakapura TMC [PMAY{U} ¥ 2017-2018 Ertl 
2017-2018 Toul | 52 
7 Kenakapura TMETaGT j 53] 
Ramanagara Totaf 54 
[PMAY(U} Totat 54] 
[Ramanagara. Kanakapura TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 58} 
. 2017-3018 Toi | 58 
L Kanakapura TMC Fotal yi 58 
[Ramanagara Total IN 58] 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 58} 
me Magadi Basava Housing Scheme 2016-2017 [7] 
Ramanagara Magadi Basava Housing Scheme 2016-2017 138] 
2016-2017 Total 1096 
Ramanagara Magadi Basava Housing Scheme: [2017-2018 759] 
[Ramanagara Magadi Basava Housing Scheme 2017-2018 900} 
2017-2018 Total 1659 
Magad) Total 2755 
Ramanagara Total 2755! 
g [Basava Housing Scheme Total 2755} 
Ramanagara Magadi Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 4 
12016-2017 Total 41 
Ramanagara Magadi [Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 25 
[2017-2018 Total 25 
Magad| Total 66] 
Ramanagara Total 66 
(Devraj Urs Housing Scheme Total 66 
Ramanagara Magadi [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 293 
l 2016-2017 Total 293 
Ramanagara Magadi (Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 135 
(2017-2018 Total 135 
Magadi Total 428 
Ramanagara Total 428 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 428 
Ramanagara Magadi [PMAY(G) 2016-2017. 137} 
Ramanagara Magadi [PMAY(G} (20162017 33 
[2016-2017 Total 170 
Ramanagara Magadi [PMAY(G) 2017-2018... 67} 
2017-2018 Total 67 
[Magadi Total j y 237| 
Ramanagara Total 237 
PMAY{G) Total 237 
amanagara Magadi TMC (Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 53 
2016-2017 Yotal 53 
Jamanagara Magadi‘TMC- Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 12 
2017-2018 Totat 12, 
[Magadi TMC Total a RR 
lamanagara Total 65 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 65 
lamanagars Magadi TMC PMAY{U) 2016-2017. 66, 
12016-2017 Total 66; 


LAQ-637 ಅನುಬಂಭೆ-2 


ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 

District Taluk ಗ series | BenfCount 
Magadi TMC Total H ಸ 66 
Ramanagara Total 7 2 66 
Mavi) votal 66 
Ramanagara. Magadi TMC Vajpayee Urban Housing Scheme. 2016-2017 15 
3 2016-2017 Total 15 
Ramanagara [Magadi TMC [Vaipayce Urban Housing Scheme 2017-2018 22 
2017-2018 Total 22 
Magadi TMC Totat 37 
Ramanagara Total M 37 
[OO yalpayee Urban Housing Scheme Total ಸ 37 
Ramanagara. [Basava Housing Scheme [2016-2017 520 
2 2016-2017 Total 520 
Ramanagara Ramanagara [Basava Housing Scheme 2017-2018 465 
Ramanagara Ramanagara Basava Housing Scheme 2017-2018 800 
2017-2018 Total 1265 
[Ramanagara Total 1785] 

Ramanagara Total 1785} 
£ Basava Housing Scheme Total 4 1785} 
Ramanagara Dera Urs Housing Scheme 2016-2017 21 
(2016-2017 Total 2) 
Ramanagara Ramanagara [Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 1 
pT] 2017-2018 Total 1 
Ramanagara Total 3 
[Ramanagara Total | 3 
iDevraj Urs Housing Scheme Totaf 3 
Ramanagara IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 240} 
EU poz total] 240 
[Ramanagara _— |Ramanagara “ ” [or.B.RAmbedkorNivas Yojana [20172018 ~~ | 66 
UO OOO OO p07 208 Total | 66} 
TET NS SN EN ET 
Ramanagaratoed OO} OOOO OOOO 306 
[LOO “or. 8.R AmbedkarNivasvoianaTotad | | 306 
5a 
12 
AN CES SE TT 66 
. Ramaiagara — [Ramanagra MAS) oO 207208 | 45 
ENS SNS ESSN SS TN 45 
SANT Tc rial 
111 
[PMAY(G) Total 111] 
Devraj Urs Housing Scheme ಈ 
[2016-2017 Tota} 1 
ES EE 
1] 
iDevraj Urs Housing Scheme Tota. 1 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017: 175, 
[2016-2017 Total 175 
175) 
Ramanagara Total 175 
Dr-B-R Ambedkar Nivas Yojana Total [ 175} 
Ramanagara [Ramanagara CMC. PMAY(U) 2016-2017 157} 
EET possi 57 
ES 
Remanagara Total RSE EET) 
157 
Ramanagara Ramanagara CMC Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 45 


೨ 

LAQ:637 ಅನುಬಲಧ-2 

ಖಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 

District Taluk Stheme ) Series Benf.Count 
[Ramsnagars Ramanagara CMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 28 
2017-2018 Total 3 
; Ramanagara CMCTotai 73 
Ramanagara Total ್ರ 73 
“ Vajpayee Urban Housing Scheme Total 73 
Shivamoggs Bhadravathi [Basava Housing Scheme 2016-2017 573 
Shivamoges -— [Bhadravathi [Basava Housing Scheme 2016-2017 213 
ಸನ 20162017 Total 786 
Shivamoies Bhadravathi Basava Housing Scheme —orzoss 766) 
[Shivamogea [Bhadravathi [Basava Housing Scheme 2017-2018 260] 
[2017-2018 Total 1026] 
Bhadravathi Total [ 1813 
ear Total 1812 
[Basava Housing Scheme Total 1812 
'Shivamogga Bhadravathi [Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 5 
2016-2017 Total 5 
[Bhadravathi Total 5 
Shivamogga Total 5; 
Devraj Urs Housing Scheme Total 5} 
Shivamoges [Bhadravathi r.6.R Ambedkar Nivas Yojana 20162017 380} 
; 2016-2017 Totaf 380 
Shivarnongs [Bhadravatht iDr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 61 
2017-2018 Total 6 
[Bhadravathi Total 441 
Shivamogga Total [re | 441 
ors Ambediar Nives Vojana Total 441 
Shivamogga [Bhadrsvathi mae oer 106 
Shivamogga Bhadravathi (MANS) oie | —al 
RTS SSNEH [2016-2017 Total | aa] 
Shivamogea [2017-2018 88 
Wi 2017-2018 Total 88 
SES El 
Shivamogga Total | RET] 
[PMANG) Toi Us] 
Shivamoge IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojans 2016-2017 150] 
Tenor 150 
Bhadravathi CMC Total 150} 
Shivamogga Total 150| 
[pr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total : 150 
Shivamogga Bhadravathi CMC [PMAY(U} 2016-2017 184 
2016-2017 Total 184 
Shivamogga -[Bhadiravathi CMC [PMAY(U) 20172018 162 
2027-2018 Total 162 
 [Bhadravathl CMC Total 3461 
Shivemiogga Total ERE 3] 
[PMAY(U) Total 346 
Shivamogga — [Bhadravathi CMC Vajpayee Urban Housing Scheme: 2016-2017. 74 
2016-2017 Tota 74] 
Shivamogga Bhadravathl CMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 71 
shivamogga [Bhadravathi CMC Vajpayee Urban Housing Scheme Z017:2018 167 
ಪ 2017-2018 Total 253 
[Bhaciravathi CMC Total 326} 
iivamogss Total —T 326 
. Vajpayee Urban Housing Scheme Total 326 
ihivamogga HMosanagar Basava Housing Scheme i 2016-2017 506] 
ivamogga Hosanagar [Basava Housing Scheme 0162017 ia 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಪಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
Taluk ಮು Scheme .-. Series Benf.Count 
(2016-2017 Total 654 
Hosanagar Basava Housing Scheme 677 
Hosanagar Basava Housing Scheme 507 
2017-2018 Total 1184 
[Hosanagar Total [ 1838 
Shivamogea Total | 1838 
[Basava Housing Scheme Total 1833 
Shivamogga. Hosanagar Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 7 
. ~E Total 7 
Shivamogsa [Hosanagar Devra] Urs Housing Scheme 2017-2018. 3 
[2017-2018 Total 2 
[Hosanagar Total ) 
'Shlvamogga Total 9 
Devral Urs Housing Scheme Total 9 
Shivamogga [Hosanagar IDr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 100 
2016-2017 Tota 100 
[Shivamoges [Hosanagar [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 33 
33 
Hosanagar Total i 133 
Shivamogs Tost FEES STE SNES RSNA 138 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total ¥ 133 
'Shivamogga Hosanagar [2016-2017 32 
Shivamogga Hosanagar 5 
37. 
Shivamogga Hosanagar P! 19; 
ail | 19 
NRE NEES SSRN SNE 
SN SN 7 SS RS ET 
SS EN TTA TN RE] 
SRA] LT 
[Shivamogga Tota EY 
REE TAA SSSR 
EERE EGA SEAR TEETER 


ih Vajpayee Urban Rousing Scheme. 64| 
RRS ST RTT 2016-2017 Totar 64 
ara — Hosanagar TP Total ಸ 64] 
stivamogea Total [En 71 
[LOU [Vajpayee Urban Housing Scheme Total | 68 
Shivamogga Kargat TP Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017. 21 
2016-2017 Totat 21 

Fy Kargal TP Total 21 
Shivamogga Total 21} 
J Spe | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 21 
[PMAY(U) 2016-2017 40| 
He § 12016-2017 Tatal 4, 
ಮಾ ರ a ಹ 3 
(Od 2017-3018 Total 13 
[Kargal TP Total 53 

Shivamogga Total 53 
[PMAVIG) Total ₹3 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧು-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವವರ 
District Taluk scheme Series 
Shivamogea [Kareal TP Valpayee Urban Housing Scheme 20162017 
[2016-2017 Total 
Shivamoega iKargal'TP [Vajpayee Urban Housing Scheme. (2017-2018 
2 2017-2018 Total 
Kargat TP Total 
'Shivaimogea Total 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total ಸ 
[Shivamogga [Sagar [Basava Housing Scheme 20162017 
[Shivamoggs [Sagar Basava Housing Scheme 2016-2077 
[2016-2017 Total 
Shivamogga Sagar Basava Housing Scheme 2017-2018 
[Siivamoges [Sagar Basava Housing Scheme 2017-2018 — B16 
g [2017-2018 Total 1699 
Sagar Total 2796 
[shivamoggs Total 2796} 
Basava Housing Scheme Total 37| 
Shivainones Sagar [Devraj Urs Housing Scheme 2016-3017 1 3 
: zo2e20a7 Toul | 3 
Shivamogga Sagar iDevraj Urs Housing Scheme 2017-2018 2 
2017-2018 Total 2 
Sagar Total 5} 
[Shivamogga Total 5] 
Devraj Urs Housing Scheme Total 5 
Shivamogga Sagar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 240} 
2 2016-2017 Total 240} 
Sivamiogg Sagar [Dr.B.R Ambetikar Nivas Yojana ————oirois | 
aie 6 
RE TE el] 
[BONA TNOE THA [246] 
ors RAmbediar Nes Volare Toil — | ————] 246 
[Shivaioggs Sagar ——oMANG) 2016-2017. 49 
[shvamoggs Soper Mb [_—] 
LT TTT RR] 
[Shivamogga Sagar MANS 2017-2018 26 
ini ol 26 
‘Sagar Total 84 
Shivamogea Total B84 
” ¢ ನ್ನ PMAY(G) Total 84 
Shivamoggs [Sagar CMC Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana. 2016-2017 45 
K - [2016-2017 Total 45} 
Sagar CMC Total 45 
Shivamogga Total 45 
[Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total |S 5) 
Shivamogga [Sagar CMC PMAY(U) 2016-2017 27) 
- : [2016-2037 Total 27 
[Shivamogga [Sagar CMC [PMAVIU) 2017-2018 6 
2017-2018 Total 
[Sagar CMC Total ” 
'Shivamogga Total 
E IPMAY(U) Total 
Shivamossa — [sacar [NT [Vajpayee Urban Housing Scheme EET R 
[Shivamogea kl Sagar CMC [Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 
g 2017-2018 Total 
[Sagar CMC Totai p 
Shivamogga Total 
> Wp [Vajpayee Urban Housing Scheme Total 


LAQ-637 


ಅನುಬಲಧ.2 


ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫ ಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 


District Taluk Scheme Series Benf.Count. 
Shivamogga Shikaripura Basava Housing Scheme 2016-2017. 745 
Shivamogea Shikaripura [Basava Housing Scheme. 2016-2017 Tak 

2016-2017 Total 932 

[Shivamoggs Shikaripura Basava Housing Scheme 624 
Shivamoega ‘Shikaripura Basava Housing Scheme 313 
ws 2017-2018 Tol 93] 
[Shikaripura Total 1876 

Shivamogga Total - 187¢ 
ಸ Basava Housing Scheme Tota 1870 

‘Shivamogea 'Shikaripura Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana (2016-2017 339 
2016-2017 Total 339 

'Shivamogga [Shikaripura Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana 144 
[2017-2018 Total 144 

iShikaripura Total pr 

Shivamogga Total 483 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 483 

Shivamogga Shikaripura 2016-2017 36 
Shivamogaa Shikaripura 2016-2017 3 
% [2016-2017 Total 39 
[Shivamogsa [shikaripura [3 
2017-2018 Total 6 

Shikaripura Total 45 

Shivamogga Total 45 
[PMAY(G) Total 45 

Shivamogea Shikaripura TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 45 
near Total | 45 

45 

[Sivamoggs Voto 45 
Loo Jor BRAmbedkarNivasYojanaTota | | 45 
PMAY(UY SNE 207 33 
RS SS TTS 93 
[Shivamoggs ——_—[ShikaripuraTMC “MANY [2027-208 42 
honest] 42 
[ [ShitaripwaTMcToel OOOO] 135 
ETT 7 NS 135 
SS EEE 7 ES 135 
lajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 46 
2016-2017 Total 46 

[Shikaripura TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 92೫ 

[shikaripura TMC 42 

[2017-2018 Total 134 

Shikaripura TMC Total 180 

180 

Vajpayee Urban Housing Scheme Total 180 

Shivarnoeza 2016-2017 32 
[2016-2027 Total 32 

Shivamogga Total 32 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Tota p 32 

Shivamogea Shiralakoppa TP PMAY{U) 2016-2017 50 
[2016-2017 Total 50 

[Shivamozes Istiralakoppa TP [PMAYIU) 2017-2018 14 
” g 2017-2018 Total 14; 
ಸ [Shiratakoppa TP Totai 64, 
'Shivamogga Total g 64 
[PMAY(U) Total [2 


u$ 


LAG-637 ಅನುಬಂಧ - 
[ ವಿಬಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾ ಶುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವವರ 
District Taluk Schemé Series Benf.Count 
Shivamogga Shiralakoppa TP Vajpayee Urban Housing Scheme [2016-2017 IE 18 
2016-2017 Total 18} 
Shivamogea Shiralakoppa TP [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 KT 
Shivamogea Shiralakoppa T Vajpayee Urban Housing Scherne 2017-3018 3] 
ಸ y _ kk 2017-2018 Total 58 
[firalskogpa 7 Tor 76 
SFivamoggs Totat 76] 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 76} 
Shivamogga ire Basava Housing Scheme 2016-2017 619} 
iShlvamogea Shivamotga Basava Housing Scheme 2016-2017 126 
206-20i7 Tol | a] 
iShivamogea Shivamogga Basava Housing Scheme 2017-2018 613 
Shivamogga Shivamogea |Basava Housing Scheme 12017-2018 127| 
2017-2018 Total 740; 
_ 'Shivamogga Total K 1485] 
'Shivamogea Totat 1485 
p Basava Housing Scheme Total 1485. 
[Shivamogea [Shivamogga iDevra] Urs Housing Scheme. 2016-2017 5) 
(2016-2017 Total 5 
Shivamogga Total 5| 
[Shivamogsa Total 5 
(Devraj Urs Housing Scheme Total _ H 
Shivamogga Shivamogga Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana. 2016-2017 483, 
[2016-2017 Total 483 
Shivamoega [Shivamogea Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 15} 
Shivamoggs 2017-2018 | | 
TEE 2017-2018 Total 1941 
[——————hivemogsa Total ESSE SSRN SEES RRR] 
[timoggn Ta 677 
[Dr.B.R Ambedkar Nives Yolana Tosi 
[ivamosse mae mi 92 
[shivamogga MAM Leni RET 
ei] 108 
[hivamogss Mk RT) 
Ei 0 
[Shivamogga Total ನ 118 
iShivamogga Total 118 
[PMAY(G) Total 118 
Shivamogga” (Shivamogga CMC [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojans (2046-2017 112 
2016-2017 Total 112 
—[shivamogea CMCTot 112} 
Shivamogea Total 112 
M * (Or.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total ತ 112} 
Shivamogga Shivamogea CMC IPMAY(U) (2016-2017. 68 
2016-2017 Total 68 
Shivamogga [hivemoaes CMC PMAY(U} [2017-2018 30 
K 2017-2018 Jott |_ 30} 
[Shivamogga CMC Total 98 
Shivamogga Totat [= 98 
[PMAYIU) Totaf 3 98 
Shivamogea 'Shivamogga CMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 3] 
A 2026:2017 Total 96 
Shivarmogea Shivamogga CMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2701 
£ ಕ 270) 
Shivamogga CMC Total 366; 
[ee Total 7] 366 


140-637 ಅನುಬಂ: 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಪಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ. ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 


District Taluk Scheme Series 
೫ lajpayee Urban Housing Scheme Total 366] 
iShlvaniogga [Soraba § |Basava Housing Scheme 2015-2017 1182 
Shivamogga Soraba Basava Housing Scheme (2016-2017. 202 
ನ 201. 17 Totat 13841 
Shivamogga Soraba [Basava Housing Scheme 2017-2018 888 
'Shivamogpa Soraba. . [Basava Housing Scheme 2017-2018 559 
K 2017-2018.Total 1447; 
Soraba Total 
TN 
[—™™ [pasava Housing Scheme Total 


iDevraj Urs Housing Scheme 


Devra] Urs Housing Scheme Total 
iDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 


[2016-2017 Total 
[Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 
[2017-2018 Total 


Dr.B-R Ambedkar Nivas Yojana Total 


[2017-2018 pe 
OO ™—™™™ ooiz2oisToti | 76] 
EN RET 


] 
shvamogsa Tal | OOOO OOOO | 338 


NS EN SS NN ET] 
[shivamogga [Sorat Oo [Or BR Ambedkar NivasVojana [2062007 | 34] 
A NS CAT ET) 
[TS 
samopaTtl 4 
FSET 


FN SESE RESETS 
CU —™—sorabaToti TT] 


| |Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 


Shivamogea Soraba TP ನ 
ಮ Totat —— 

Shivamogga: Soraba TP [2017-2018 
[2027-20i8Tota | ___ 22 
Soraba TP Total 
Shivamosga Total 
[ PMAY(U} Total jy 73 
Shivamogga Soraba TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 18 
[2016-2017 Total 18 
Shivamogga Soraba TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 22 
[2017-2018 Total 22 
Soraba TP Total 40] 
[Shivamoges Total ಣ್ಯ ್ತ 20} 


[Basava Housing Scheme 2016-2017 650} 
[Basava Housing Scheme (2016-2017 145} 
[2016-2017 Total 795} 


Basava Housing Scheme 2017-2018. 701 
Basava Housing Scheme 2017-2018 126 
4 2017-2018 Total 827 


Tirthahaili Total 


1622 


UN 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧ್ಯ2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ | 
[District Taluk k Scheme Series BenfiCount 
2017-2018 Total 384] 
[Gubbi Total 837) 
Farmar Total — Wi 2 
2 [PMAY(G} Totat 837] 
Tumakuru GUbbiTP § Dr. RAmbedkar Nivas Yojana (2016-2017. 2 
J 2016-2017 Total 2 
[Gubbi TP Total 2 
[Fumakuru Total K 3 
_ Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 2 
[umakuri [Gubbi TP. Vajpayee Urban Housing Scheme 20162017 12] 
2016-2017 Toi | 73 
Humour Gubbi TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 14; 
A 2017-2018 Tota 14 
[Gubbi TP Totat 26] 
[TumakuraTotai ——]| 7 26} 
y » Vajpayee Urban Housing Scheme Total 26} 
Tumakuru Basava Housing Scheme 2016-2017 414| 
[ 2016-2017 Total 414] 
Yumakury Basava Housing Scheme 2017-2018. 550} 
[Famakuru Basave Housing Scheme 2017-2018 1853 
2017-2018 Total 2403 
2817] 
[Tumakuru Total | 2817 
(Basava Housing Scheme Totaf 2817} 
Tumakuru (Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 51 
| ois 2oi7 otal] 51 
20172008 | 
TU ornare ——| 
ESERIES INTE SATE COS ENE] 
[Tumakuru Tots | SEES TEST ENS RETIEETT] 
R [Deva] Urs Housing Scheme Toei 
[rumakurn | 2016-2017, [356] 
್ಸ E meni] —se] 
[Tumakury Koratagere 2017-2018 
is 381 
oratagere Total ETE CERES EA] 
Tumakuru Total 687 
Dr-8.R Ambedkar Nivas Yojana Total | 687 
[rumakurd Koratagere PMAYIG) 2016-2017 234 
Tumakuru Koratagere [PMAVGY 20163017 48) 
[2016-2017 Total 280 
Tumakurt Koratagere IPMAY{G)} 2017-2018 104! 
2027-2018 Total 104 
ಲ Koratagere Tota! 384 
Tumakuru Total 384, 
R [PMAY(G) Total § 384 
Tumakuru Koratagere TP IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 WR 64 
ERE [2016-2017 Total 641 
Koratagere TP Total 684, 
Tumakuru Total § K N 54 
_ -— [Pr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Totat 64] 
Tumakuru Koratagere TP. IPMAY(U) _ 2016-2017 65] 
R 2016-2017 er 65] 
[Koratagere TP Total g K 65) 
Tumakuru Total 65 


§| £ _ |PMAY(U} Total iN 65, 


140-637 ಅನುಬಂಭ-2 
ವಿಬಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫ ಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
& District Taluk Scheme 
Tumakuru. Koratagere TP Vajpayee Urban Housing Scheme 
ಚೆ Koratagere TP Total 
[Tumakuru Total 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total B 
Tumakuru Basava Housing Scheme 995, 
“ [Fumakuru iKunigal Basava Housing Scheme 171: 
2018-2017 Total 1166) 
Tumakuru [Basava Housing Scheme 939) 
[rumakurt [Basava Housing Scheme 7-2018 IN 63 
2017-2018 Total 1552 
iKuniga! Totat 2718 
rumakuru Total 2718 
Basava Housing Scheme Total 2718} 
iDevraj Urs Housing Scheme 2016-2017 3 
2016-2017 Total 3 
Devra] Urs Housing Scheme 2017-2018 1 
2017-2018 Total 1] 
Kunigal Total ೫ 4] 
Tumakury Total 4] 
Devraj Urs Housing Scheme Total 4] 
Tumakuru Kunigl 228 
NN TTT] 223 
[Tumakuru Kunigal Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana. 68] 
68 
OU Funigal Total ] Tl 
[rumakuru Tota REET RT 
RE NESTS [7 291 
[Tumakuru [unig] [2016207 | 260] 
[Turakuru (Kung pave) zos2i7 | | 
NS ES SN TTT AN RTT 
Tumakune Ring MAN [os | 174 
NN SN TN ETT 
NN TS ES EES NT 
UE TET NS ES SN RT] 
NN SEN NNN RN 7) 
ನ [or.8.R Ambedkar Nivas Yojana [20162017 | ~~} 
ರ 
[Tumakuru Total ETE NEC GSR 
LU ors RAmbedkarNivas Yojanavotl [| 
[Tumakuru IKunigai TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 
2016-2017 Total 
Tumakuru Kunigal TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 41] 
———— _ 2017-2018 Total 41 
TT 
62 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 62| 
Basava Housing Scheme: 2016-2017 490) 
(2016-2017 Total 490, 
Basava Housing Scheme 2017-2018 776 
[Basava Housing Scheme: 
ವ 
re NE 
[Tumakuru Total _ |] 2690] 
[Basava Housing Scheme Total |_| 2690] 


un 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧ-2 
[3 ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ನುಧವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme Series Benf.Count 
Shivamogga Total 1622) 
(Basava Housing Scheme Total 1622| 
'Shivamogea Tirthahalli Devraf Urs Housing Scheme 2016-2017 
[2016-2017 sat — 
[Shivamoees - Tiethahalli Devraj Urs Housing Scheme 2018. ] 
3 [2017-2018 Tost 1 
rihahaliiTota 5 
[Shivamogga Total 5 
p £ iDevraj Urs Housing Scheme Total —| 
[Shivamosea Tirthahalli Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana (2016-2017. 190 
[2016-2017 Total 190} 
[Shivaimoaes Tirthahalli Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 11, 
(2017-2018 Total IR 11 
Tirthahalli Total 201; 
[Shivamogya Total 201 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yolana Tori 204] 
Shivamogga Tirthahalli [PMAY(G) [2016-2017 28 
[SHivarnoppa [rirthahalil PMAY(G) 20165-2017 4] 
K 2016-2017 Total 32) 
Shivamogga Tirthahalll [PMAY(G) 2017-2018. 8] 
2017-2018 Total 8 
Tirthahalli Total 40} 
[Shivamogga Total 40 
PMAY(G) Total 40} 
'Shivamogga Tirthahalli TP PMAY{U} 2016-2017 4 
[2016-2017 Total 4 
[Shivamo! Tirthahalli TP PMAY(U 2017-2018, 6 
_ [2017-2018 Totat [] 
Virthahalll TP Total 2 10} 
[Shival Totat 10 
PMAY(U) Total 10} 
Shivamogga Tirthahalli TP [Vajpayee Urban Housing Scheme: 2016-2017. 4 
2016-2017 Total 4 
'Shivamogga Tirthahalli TP Va] Urban Housing Scheme 2017-2018 20 
(2017-2018 Total 20 
[Tirthahalli7P Total 24 
Shivamogga Total 24 
[Vajpayee Urban Housing Scheme Totaf KR 24| 
Tumakurir iChikkanayakanahalli Basava Housing Scheme 2016-2017 983 
2016-2017 Total | 983, 
Tumakuru [Chikkanayakanahallt Basava Housing Scheme (2017-2018 905} 
Tumakuru ‘Chikkanayakanahalli (Basava Housing Scheme (2017-2018 398] 
2027-2018 Total 1303 
K Chikkanayakanahalli Total 2286 
Tumakuru Total K 2286| 
h Basava Housing Scheme Total 2286} 
Tumakuru — Jchikkanayakanetali Devwraj Urs Housing Scheme (2016-2017. 8] 
X [2016-2017 Total 8 
[umakuru ‘Chikkanayakanahalli Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 10] 
2017-2018 Totat 10} 
[hikkanayakanahalli Totat 18 
Tumakuru Totat K ಸ - 18 
-\Devraj Urs Housing Scheme Total |] _ 18 
“umakuru Chikkanayakanahalli Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojans 2016-2017 828 
_ 2016-2017 Total 828 
'umakuru [Chikkanayakanahaiif [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojans 2017-2018 562 


1AQ-637 ಅನುಬಂಧ: 


ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 

Taluk Scheme Sens Benf.Cotint 
2017-2018 Total 562 
‘Chikkanayakanahalil Total 1390 
1390 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Totat 1390 
JChikkanayakanahalli PMAY{G) 2016-2017 306 
[Chikkanayakanahalli [PMAWG) g 2016-2017 665 
[2016-2017 Total 372 
[Chikkanayakanahalli [PMAYIG) 182 
2017-2018 Total 182 
Chikkanayakanahalli Total El 
'Tumakuru Yotal 554 
5 [PMAY(G) Total ki 
Tumakurti [Chikkanayakanahalli TMC Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 19 
19 
iChikkanayakanahalli TMC Totat 19 
Tumakuru Total 19 
IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 19 
Tumakuru: Chikkanayakanahalli TMC 3 2016-2017 45 
[2016-2017 Total 45 
[Chikkanayakanahalfi TMC Totat 45 
Tumakuru Total 45 
[PMAY{U) Total [el 45 
Tumakuru Chikkanayakanahalll TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 20162017 27 
[2016-2017 Total 27 
Tumakuru [Chikkanayakanahalli TMC Vajpayee Urban Housing Scheme (20172018 33 
NEES UU oroisrTotal | 33, 
Lo [eikkanavakanahail TMCTo ET] 60 
[Fumalcuru Total 60; 
LUO aipayee Urban Housing SchemeTota {| 60 
[Tumakurs lui ©“ [pasavaHousingScheme “2016207 | 682 
[Tumakuu ub [pasa HousingScheme [20562007 | 33 
RS ES TTA 715 
[umakurs [obi [pasa Housing Scheme [720s | 1206 
Humakuru ~~ [ob basavs Housing Scheme 2017208 | 392 
ras ——ss 
AN TS EN SE SR 2313 
[Tumakuru Totat | f [OO 2313} 
[Basava Housing Scheme Total 2313 
Tumakuru Devraj Urs Housing Scheme (2016-2017 37 
2016-2017 Total 37 
§ [2017-2018'Total 11} 
[Tumakuru Total 48) 
[Devraj Urs Housing Scheme Total [| 48) 
Turmakuru Dr.B.R Ambedkar Hivas Yojana 2016-2017 544 
(2016-2017 ‘Total 544 


Dr.8.R Ambedkar Niwas Yojana 


204 
Cd 2027-2018 Total 204 
: [Gubbi Total. 748 

[rumakuru Total 748 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 748 

PMAVIGY 
[umakuru Jub “MAM ens 136 
SRSA ; $ 2016-2017 Total 
[Gubbi [PMAY(G) [2017-2018 384! 


2 


LA0-637 ಅನುಬಂಧ 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 

District Taluk Scheme Senes Benf.Count 
[urnakuru [Madhugii [Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 2144] 
2016-2017 Fotal 2124] 
Fumakuru Madhugiri Devraj Urs Housing Scheme ರ 12, 
2017-2018 Total 12| 
_ IMadhugiri Total 2156 
Tumakuru Total 2156| 
[Devraj Urs Housing Scheme Total [ 2156 
Tumakuru Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana. [2016-2017 —— 546] 
[2016-2017 Total 546} 
Tumakuru - IMadhugiri Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 568] 
[2017-2018 Total 568} 
[Madhugiri Total fl - 3224 
imakuru Total 1114] 
( Dr.B.R Ambedker Nivas Yojana Total R i 
[rumakuru [Madhugiri [PMAY(G) 2016-2017 309] 
Tumakuru [Madhugiri [PMAYI(G) 2016-2017 67 
[2016-2017 Total 376} 
Tuntakuis Madhugiri [PMAY(G) [2017-2018 325} 
i 2017-2018 Total 325 
Madhugiri Total ಸ್‌ 701 
Tumakuru Total € 701 
[PMAY(S) Total 701 
framakord Madhugiri TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-3017 34] 
2016-2017 Total 34] 
Madhugiri TMC Total 34 
umakuruTo [34] 
ors Anibedfar Nivas Yojana Toial RN RE 
‘Tumakuru Madhugiri YMC Vajpayee Urban Housing Scheme. 2017-2018 RET] 
| 2017-2018 Total | 75] 
15 
Tumakuru Total RESET SSRN STEEN RRS 
Vajpayee Urkan Housing Scheme Tota |] 
Tumakirl 
isonet] Tio] 
Tumakuru Basava Housing Scheme 2017-2018 RT 
Tumakuru Pavagada Basava Housing Scheme (2017-2018 950 
les [2017-2018 Total 1585} 
Pavagada Total 2295} 
Tumakuru Total p 2295 
. [Basava Housing Scheme Total 2285 
Tumakuru Pavagada_- Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 96 
R 2016-2017 Total 96 
Tumakuru Pavagada [Devral Urs Housing Scheme 2017-2018 58 
2017-2018 Total 58 
Pavagada Total 1541 
Tumakuru Total 154 
£ IDevraj Urs Housing Scheme Total 154 
Fumakuru Pavagada [DrB.R Ambedkar Niyas Yojana 2016-2017 871 
20367007 Ton] i 
Tumakuru Pavagada IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2017-2018 7655] 
| 2027-2018Toa] | 1655 
Pavagada Total - 2528] 
Tumakuru Totaf 2526 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 2526| 
umakury Pavagada PMAY(G}) 2016-2017 395} 
“uinakurl Pavagade [PMAV(GY [2016-2017 303] 


LAQ-637 


ಅನುಬಂಧ-2 


ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ'ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಷರ 


ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಕ 


District Taluk Scheme Series Wi Benf.Count 
2016-2017 Total 598 

Tumakury [Pavagada PMAY(G) 2017-2018 670 
[2017-2018 Total 670 
್ಷ [Pavagada Total 1268 

Tumakuru Total 1268 
$ ಸ [PMAY(G) Totef p 1268 
|Tumakuru Pavagada TMC Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 166 
[2016-2017 Total 166 

Pavagada TMC Total 166 

Tumakuru Fotal 166 
A Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 166 
Tumakuri Pavagada TMC PMAY(U) 017. 137, 
2016-2017 Total 137, 

[Pavagada TMC Total 137 

[Tumakuru Total y 137 
[PMAY(U) Total 137} 

Tumakurt Pavagada TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 33 
[2016-2017 Total 33 

Tumakuru [Pavagada TMC [Vaipayee Urban Housing Scheme [2017-2018 30} 
'Tumakury. Pavagada TMC Vajpayes Urban Housing Scheme [2017-2018 34, 
2017-2018 Total 61. 

Pavagada TMC Totaf 94, 

[Tumakuru Total 94% 
Vajpayee Urban Housing Scheme Tota! 94 

-[Tumakuru Sira [Basava Housing Scheme (2016-2017 653 
mel 6s) 
[Fumakau Se asvaousng seme [07205 | 1049 
[Mumakurn Sep ssovaousing Scheme [20172018] 1783 
EASES SENSES SSSR TTT; 2832 
EC 7 EES CEN 3485 
[ZumakuruTota EE 3185 
CTU ——pasavaHousingShemevotl | 3485 
[rumakurs “Sa pevrajUrs Housing Scheme [0607 | 26 
ES SE SN TET 26 
(umakuru Sve evi Urs Housing Shame [2072018 29 
ET giaois Total 29 
Sira Total - 55 
[Tumakuru Total A 55 
[Devraj Urs Housing Scheme Totaf i — 55 
|Tumakuru 'Sira Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 629 
CO ™—™——zoszoi7rol 629 
Tumakuru Sira |Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana [2017-2018 395 
[2017-2018 Total 595} 
Sira Total 1224 
Tumakuru Total 1224 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total | | 12241 
[Tumakuru [Sira 674 
Sire. va) “208207 201 
UU ooe2oi7Toki| 875 
Sira PMAY(G) 2017-2018 301 
2017-2018 Total 301 
'Sira Total k 1176} 
[umakuru Totat 1176 
- JPMAYIG) Total ಫ 1176] 
Tumakury Sira CMC [Devraj Urs Housing Scheme 2018-2017 1 
[2016-2017 Total | Fl 


yy 


LAQ-637 ಅನುಬಲಧು-2 

ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ | 
District Taluk Scheme [series seriou! | 

Sira CMC Total 1 

ra Total Fl 
[Dewral Urs Housing Scheme Total 3] 

Tumakury Fra [Dr.B-R Ambedkar Nivas Yojana _ 2016-2017 145 
2016-2017 Total 135| 

2 Sira CMC Total 145 

Tumakuru Total 145 
Dr.B.R Ambedkar Niyas Yojana Total — 145, 

Tumakuru Sira CMC PMAY(U} [20162017 89 
2016-2017 Total 89 

(Fumakury Sira CMC IPMAY{U) 2017-2018 8 
[2017-2018 Tota! 8 

‘Sira.CMC Total 97; 

Tumakuru Totat 97 
[PMAY(U} Total 37; 

[Tumakuru ‘Sira CMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 193 
[2017-2018 Total 193 

'Sira CMC Total 193 

‘Tumakuru Tota} 193 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 193, 

umskurs Tiptur Basava Housing Scheme [2016-2017 575} 
HTumakuru Tiptur Basava Housing Scheme 2016-2017 124 
§ 2016-2017 Total 699 
Tumakuru Tiptur [Basava Housing Scheme [2017-2018 662} 
Tumiakuru Tiptur [Basava Housing Scheme 
TT rasve —| 

A Tiptur Total 2132 
Jumakuru Total ECR SUES ESSENSE CEST 2132 
ಸ —— ——™—pasava Housing Scheme Toa 
Tumakurd Miptur 
ನ 2016-2017 Tota [ 33} 
Tumakuru [ptr ——————Dersi Urs Housing Scheme 2017-2015 7 
|] 7 

R [Tiptur Total RN RET) 
Jumakuru Tota [] ET) 
K OO [pewajUis Housing Scheme Total [20 
Tumakuru Tiptur Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 320} 
2016-2017 Total 320, 

Tumakuru. Tiptur Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana. 2017-2018 128) 
2017-2018 Total 128 

Tiptur Total 18) 

Tumakuru Total 4 448) 
p Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 448 
Tumakuru. Tiptur IPMAY(G) 2016-2017 49 
Tumakur Tiptur PMAY(G) f 2016-2017 8 
2016-2017 Total 57 

Tumakuru Tiptur PMAY(G) _ 2017-2018 45 
2017-2018 Total _4| 

್ಷ [riptur Total 102, 

Tumakuru Total — 102 
IPMAY(G) Total § 102 

Tumakuru. Tiptur CMC Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 3 
2016-2017 Total 3 

Tumakuru Tiptur CMC |Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 1] 

2017-3018 Tori 
__ [YipturCMCTotal g Ki 4 


v 


LAQ-637 


ಅನುಬಂಧ-2 


ವಿವಿಧ'ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾ ನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ » 

District Taluk W Scheme Series Benf.Count 
[Tumakuru Total M - 4 
Devraj Urs Housing Scheme Total 4 

Tumakurt Tiptur CMC Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 33 
2016-2017 Total 31 

Tiptur CMC Totat ಅ 3% 

Tumakuru Total 31 
|Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 31 

[Tumakuru [Tiptur CMC IPMAY(U) 2016-2017 52 
]2016-2037 Total 53 

Tiptus CMC Totat 53, 

[Tumakuru Total 53 
PMAY{U} Total 53 

Tumakury 'Tiptur CMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 22 
[2016-2017 Yotat 22 

fFumakuru Tiptur CMC [Vajpayee Urban Housing Scheme _ 2017-2018 62 
2017-2018 Total 62 

Tiptur CMC Total 84 

Tumakuru Total 84 
[Vajpayee Urban Housing Scheme Total 84 

Tumakuru Basava Housing Scheme 2016-2017 927 
Basava Housing Scheme 2016-2017. 128 

2016-2017: Total 1055 

Basava Housing Scheme 2017-2018 1231. 

Basava Housing Scheme (2017-2018. 1202 

[2017-2018 Total 2433 

[Fumakuru Tot 3488 

[Tumakuru Total ESTEE SESSA 3488 
P OT pasava Housing Scheme Total |] 3488 
[Fumakur _——————rumekurs ————————[pevajtrs Housing Scheme [ied 17 
NS SS SN TTT 17 
[Tumakuru 5 
SEES SENSE 5 

| 22 

[Tumakuru Total MSE SETAE TRRENS, 22 
pea) Urs Housing Scheme Total | 22 
Tumakuru 64 
[201 644 

[Tumakuru [Tumakuru. Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 353 
353 

[Tumakuru Total 297 
Tumakuru Total 997; 
[Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana Total 997 

[Tumakuru PMAY(G) [2016-2017 265 
Tumakuru [PMAY(G) (2016-2017 63 
[2016-2017 Total 328 

Tumakuru [PMAY{(G} 2017-2018 108 
2017-2018 Tar” 108} 

- | 436 

436 

[PMAYIG} Total 436 

Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 522 

- 2016-2017 Total | 522, 

ಸೋ (Turnakuru CMC Total y 522} 

[Fr Total B 522} 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 522, 

Tumiakurl [Tumakuru CMC PMAYIU) 2016-207 ] FE 


UQ-637 


ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 


District: Taluk Scheme Series “Benf.Count 
2016-2047 Total 11) 
Tumakuru CMC Total 11 
Tumakuru Tota} 11 
<4 K [PMAY(U) Total 11 
Tumakuru Tumakuru CMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 40 
E [2016-2017 Totat 
Tumakuru 1 Tumakuru CMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 
Tumakuru CMC Total 
[Tumakuru Total 195 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 195 
Tumakuru Turuvekere Basava Housing Scheme 2016-2017 405 
Tumakuru [Turuvekere Basava Housing Scheme [2016-2017 132 
537} 
umakuru Turuvekere Basava Housing Scheme 805 
Yumakury __- [Turuvekere Basava Housing Scheme: 216 
2017-2018 Total 
iFuruvekere Total 1558 
Tumakury Totat 1558] 
Basava Housing Scheme Totat 1558 
Tumakuru Turuvekere Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 7 
2 2016-2017 Total 7 
Tumakuru [Turuvekere Devra] Urs Housing Scheme 2017-2018 9] 
(2017-2018 Total El 
|Turuvekere Total 16 
[TUMakrt Tots ETE 
J [oeuraj Urs Housing SchemeTotal 6 
[Tumakuru Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016:2017 187 
[2016-207 Total 1871 


Tumakuru. Turuvekere (Or.8.R Ambedkar Nivas Yojana [2017-2018 212 
[dl 2017-2018 Tota! 212 


] 

[ [Furivekere Tota | 
[TUMSRUTY TON] 
ors. Ambedkar Nias Yojana Toi |] 399 
[Tumakur ——————unvekee | PMANG 2016-2017 75 


[Tumakuru ____—[Turuvekere [PMAY(G) [2016-2017 16} 
2016-2017 Total 91 

Tumakuru |Turuvekere [PMAY(G) [2017-2018 99 
B 2017-2018 Total 99} 

|Turuvekere Totat 190} 

Tumakuru Total - 190} 
[PMAY(G} Total 190} 

Tumakuru Turuvekere TP |Dr.8:R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 10] 
Fh 2016-2017 Tota 10| 

iTuruvekere TP Total 10} 

(Tumakuru Total 10} 
[ Dr.8:R Ambedkar Nivas Yojana Total 10 
umakuru. Turuvekere TP PMAY(U} (2016-2017: 12} 
K 2016-2017 Total 12| 

Turuvekere TP Total _ gf 12 

[Tumakuru Totai [ 12 
೫ PMA 12 

Tumakuru [Turuvekere TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2027 11 
k [2016-2017 Total 11 

Tumakuru. Turuvekere TP [Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 20 


(2017-2018 Total 20, 


LA0-637 ಅಮ ಬಲಧ-2 


ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಪಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 


District Tatuk Scheme Series Senf.Cotint 

iTuruvekere TP Total | 31, 

Tumakuru Total [ 31] 

y lajpayee Urban Housing Scheme Total 33 

Udupi [PMAY(U} 2016-2017 12 

; [2016-2017 Total 12 

[PMAVIUY - 2017-2018 20 

20 

32 

- 321 

[PMAY(U} Total _ 32 

- [Kapu TMC iValpayee Urban Housing Scheme 13 

” [2016-2017 Total 13 

Vajpayee Urban Housing Scheme. [2017-2018 101 

[Vajpayee Urban Housing Scheme 20] 

2017-3018 Total 121 

Kapu TMC Total 134 

Udupi Total 334 

[Udupi arias | Basava Housing Scheme - [2016-2017 626] 

TEN 123 

[Se | [2026-2027 Total 725) 

Udupi Karkala 168 

[Karkala Total [ee | 1722 

UdipiTo ET EEE | 17221 

™——™———pasava Housing scheme Tota || 1722 

; dup ———————Tarkala ——™—Devaj Urs Housing Scheme 0162017 | 7 

SS CNN CREE CCN 7 

udipi  fkarkia oo DevrajUrs Housing Scheme [20172018 | 18 

ES NS SN TTT 33] 

NS ES SS SN 25 

[UdupiTota 25 

[| OOOO [pevraj Urs HousingSchemevotal {| 25 

[Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 20162017 | 168} 

ES TTT TA ET 

ಗ 
[2017-2018 Total 

|Karkaia Total EEE NEE TR ETE ET 

[Udupi Total. | 263 

| Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total _ 263 

Udupi - [Karkala [PMAYIG) 2016-2017 5 

SS SE TET 5 

Udupi [PMAYI(G) 2017-2018 Fl 

2017-2018 Total Fl 

6 

[Udupi Total 6] 

[PMAY(G) Total 6 

Udupi [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojans. [2016-2017 11 

2016-2017 Total 11 

| [ferkalaTmcrotl 11 

(Udupi Total EE IL 

|Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Totaf 11 

[Udupi Karkala TMC [PMAY(U} - 2016-2017 ₹0 

[2016-2017 Total 60 

Udupi Karkala TMC PMAY{U} E [2017-2018 28 


% 

LAQ:637 ಅಸಮುಬರಿಧ್ಯ-2 

[ ವಿವಿಧ ಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 

District Taluk Scheme Series Benf.Count 
R 2017-2028 Total 28 
F arama OU P 38 
[Udupi Total NEESER THESES 
[PMAY{U) Total 28 
Udupl fi [Karkala™MC ಸು Vaipayee Urban Housing Scheme [2016-2017 ET) 
Maia 5 
lUdupl Karkala TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 40 
2017-2018 Total 40) 
Karkala TMC Total 89 
(Udupi Total ESET 839 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total g 89} 
Udupi Kundapura [Basava Housing Scheme [2016-2017 812 
Udupi Kundapura Basava Housing Scheme 2016-2017 255} 
20862027 Total | 1067 
Udupi Kundapura [Basava Housing Scheme 2017-2018 19381 
Udupi 625 
Unie 
[Kundapura Total 3630} 
Udupi Totat 36301 
Basava Housing Scheme Total 36301 
iDevraj Urs Housing Scheme [2016-2017 8] 
ERSTE TSE CUESTA 
Udupi Kunde ——™ ——“[Devaj Urs Housing Scheme 2017-2018 219 
[2017-2018 Total 219 
Kundapura Tota} 227 
Udupi UE] 227 
[el 
dup [Kunde OOOO | 
SN ES TSN ET 
Udupi“ [Kundapue Oo] 
SN CE TT RN) 
 kundapurarotd i 
[UdupiTot Tio) 
| [pr BR Ambedkar NivasYojanaTots {2 
dup anda 
‘Udupi lundapua OMA) oe | TF 
Udupi Kundapura [PMAY(G) 2017-2018 18 
2017-2018 Total 18 
Kundapura Total 91 
Udupi Tota} 91 
[PMAYIG) Total NSE RT) 
Udupl [Kundapura TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 
A [2016-2017 Total 18 
18 
Tpit [| FT 
[Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana Total $ 18 
Udupi [Kundapura TMC PMAY(U) [2016-2017 37 
12016-2027 Total 37 
Kundapura TMC Total 37 
Udupi Total 37 
[PMAYIU) Total 3 
Udupl 8 Kundapura TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 19 
KN [2016-2017 Total 19 
Udupt [Kundapura TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 48 
Udupi KundapuraTMC Vajpayee Urban Housing Schefne 2017-2018 49] 


LAQ-637 


ಅನುಬಲಧ-2 


ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು 


ನಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 


District Tatuk Scheme Serles Benf.Count. 
ಖು K - 2017-2018 Total 9 
Kundapura TMC Total FEN 

[Udupi Total 

K Vajpayee Urban Housing Scheme Total 

[Gduer [Saligrara TP. -- |Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017. 2 
| RS 2016-2017 Tota! | 2 
Udupi 'Saigrama TP [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yolana [2017-2018 8 
2017-2018 Total | 8 
'Saligrama TP Total 10 
10 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 10 
Udupi [PMAY(U) 2016-2017 35 
| 12016-2017 Total 33 
Saligrama TP Total 33 
Udupi Total 33 
PMAYU) Total - 33 
Udupi Saligrama TP Vajpayee Urban Housing Scheme 20162017. | 37 
y 12016-2017 Ton 33 
Udupi Saligrama TP Vajpayee Urban Housing scheme 2017-2018. - 38 
Udupi ‘Saligrama TP Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 22 
2017-2018 Total 50 
Safigrama TP Total 81 
[Udupi Total ್ಷ 82 
[Vajpayee Urban Housing Scheme Total 81 
Udupi Udupi Basava Housing Scheme [2016-2017 782 
Udupi Udupi [Basava Housing Scheme 2016-2017. 135 
bee Total 917 
Udupi Wiis aos TT ——irss 7] 1006 
[do avs Housing heme ———————orane 213 
SEES NESE NEUSE Tr 1219 
dito 2136 
WC TEE Te 2136 
: Noung Shone Te 2136 
[dup dup [Deval Urs Housing Scheme esos 5 
Ee] 3 
do ohne 2017-2018 7 
(2017-2018 Totat 7 
Udupi Total 12 
Udupi Yotat 12 
(Devra) Urs Housing Scheme Total 12 
Udupi Udupi Dr:B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 53) 
2016-2017 Total 53 
Udupi Udupi (Dr-B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018: 87 
[2017-2018 Total 87} 
2 [Udup! Total 140} 
Udupi Total + 140 
K Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 140] 
Udupi Udupi PMAY(G) # 12016-2017 3 
[2016-2017 Total 9 
Udupi x Udupi [PMAY(G) ]20172018 ER 1 
y 2017-2018 Total 1 
Udupi Totai WE 10 
[a Total ರ ಕ್‌ 36] 
[ [PMAYIG) Total | 10] 
Udupi [Udupi CMC Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana. 20637 60 
2016-2017 Totat I 60| 


Wa 


La637 ಅನುಬಂಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ: ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
Taluk ® Scheme Series Benf.Count. 
Udupi CMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [2017-2018 17} 
[2017-2018 Total 17 
[Udupi cM Totat N ಕ 77 
i 72 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 77! 
Udupi CMC [PMAY(U) [2016-2017 108 
g 2 [2016-2017 Total 308] 
[Udupi CMC Total 108} 
Udupi Total R 108 
PMAY{U} Totaf K 108] 
Udupi Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 48 
- 2016-2017 Totat 48 
dont Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 Too] 
12017-2018 Total 
Udupi Total 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 
UttaraKannada Basava Housing Scheme 232 
UttaraKannada Basava Housing Scheme 2016-2017 105} 
12016-2017 Total 337) 
Uttarakannada Basava Housing Scheme 
UttaraKannada Ankola [Basava Housing Scheme 
\Ankola Total 
UttaraKannada Total 
TTT [Basava Housing Scheme Total 793 
Ufsrakannado (Akos orb RAmbedkarNNvasvons pois | 13} 
- ; UT [06207 total| 13 
"UttaraKannada. [Ankola [2017-2018 12 
- SN SE TN 12 
| JArnkolavote UT || 2) 
Uarkenmadavol [TT 25 
| _“““ [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Totat 25 
UrersKannode ESS [77S EN CN NE] 
Uttarakannads [Anko mae) [20162017 12 
NS NS 7 
Urarakannade [Anion mae Toros | 10) 
2017-2018 Total 
|Ankola Totat 45 
UttaraKannada Total 45 
[PMAYIG) Total R 25} 
UttaraKannada |Ankola TP IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2047 54| 
§ % [2016-2017 Total 54] 
Ee 
UttaraXannada Total 54 
್ಜ Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Totat 54 
UttaraKannada Ankola TP [PMAY{U} 2016-2017 78 
(2016-2017 Total 78 
_ £ Fe 
ttarakannadaTotal [| » 78 
§ 78 
taraKannada Ankola TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017. 33) 
k EEE oso 33 
Jtarakannade lankoiaTe [Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 24 
[2017-2018 Total 24, 
[Ankola TP Total 57} 


LAQ-637 


ಅನುಬಂಧ2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟು, ಫಲಾ 'ಮುಥವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 

District Taluk | Scheme Series Benf.Count 
Uttarakannada Total £ 5 
a g Vajpayee Urban Housing Scheme Total $ 5, 
UttaraKannada [Bhatkal Basava Housing Scheme. [2016-2017 25; 
UttaraKannada |Bhatkat Basava Housing Scheme 2016-2017 61 
_ 2016-30127 Tora | 33 
UttaraXannada Bhatkaf Basava Housing Scheme 017-2018 397 
UttaraXannada Bhatkal Basava Housing Scheme 2017-2018 186 
g [2017-2018 Total 583 
ತ [Bhatkal Total 895 
MittaraKannada Totaf _l 896 
‘Basava Housing Scheme Total. 2. 896 
Uttarakannada Bhatkal Devra Urs Housing Scheme 2016-2017 1 
[2016-2017 Total ER] 
UttaraKannads Devraj Urs Housing Scheme (2017-2018 47. 
[- [2017-2018 Total 47 
58 
|Uttarakannada Total 58 
Devral Urs Housing Scheme Total 58 
UttaraKannada or.8.R Ambedkar Nivas Yojana — [0163017 pr 
[2016-2017 Total 44 
UttaraKannada Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 19) 
[2017-2018 Total 19; 
63 
Uttarakarnada Total [| 
IDr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 63 
[PMAYIG) [20162017 | 25 
[rafannads hati NAME ———————fre— 8 
EE 2016-2017 Total 33 
[arora RE —————————fpes el 16 
ep Total 16 
OT patka Total SEEN SSS 49 
[urarakannada Tota SEERA SENET PERETSRE ROE] 
ERR NCTE [PMAYIS) Toa 
[oraannads Jha ore Amhedior Reo ——e— 32 
SETTERS RSET 2016-2017 Total 32 


12 

(Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana Total 12, 

UttaraKaninada Bhatkal TMC [PMAY{U) 2016-2017 22 
[2016-2017 Total 22 

Bhatkal TMC Total 22 

UttaraKannada Total 22 
[PMAYIU) Totat 22 

UttaraKannada Bhatkal TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017, 8 
% 2015-2017 Total 8, 

UttaraKannada Bhatkal TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 32] 
ತ 2017-2018 Total 32, 

| [Bhatkal TMC Total k K 30} 
UttaraKannada Total [_ 40} 
[Vajpayee Urban Housing Scieme Total K | 40} 

UttaraKannada Dandeli CMC Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 13 
ಸ | —2oig2017 ತ FE] 
UttaraKannada Dandefi CMC Dr.8:R Ambedkar Nivas Yojana [2017-2018 3 
ಸೇ ಫ [FETT Total 8; 
[Dandeli CMe Total — ” 31] 

GttaraKarinads Total iN UT El 


LAQ-637 ಸ ಅನುಬಂಧ 
ವಿವಿಧ.ವಸತಿ:ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 

District - Taluk Scheme: Series Banf.Count 
[Dr.B-R Ambedkar Nivas Yojana Total i 21 
UrtaraKannada Dandeli CMC | [Vajpayee Urban Housing Scheme 11 
E 11 
UttaraKannada Dandell CMC Vajpayee Urban Housing Scheme 48 
E SER 2017-2018 Totat 48 
iDandeli CMC Total 59 
UrakannadaTo 59 
| [Vaipayee Urban Housing Scheme Total 59 
Utiarakannads [Basava Housing Scheme 2016-2017 457] 
Uitarakannada alive [Basava Housing Scheme 2016-2017 122 
SEER TEN SEER 2016-2017 Total 575 
[Uearakannads aly |BasevafousingScheme 2017-2018 255 
Utarakannada Haya OO [Basava HousingScheme 1001 
2017-2018 Tote} 1296} 
| [Haliyal Total y ET 1875 
UarakannadaTotal [| 1875} 
er ———— [Basava Housing Scheme Total 1875} 
UttaraKannada Haliyal [Devraj Urs Housing Scheme’ 2016-2017 16 
TU oes tol 16] 
[Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 5 
ie 5 
21 
Uttarakannada Total. RT 21 
[eval Urs Housing Scheme Tota || 21 
Uttarakannada Holy rR Ambedkar Nivas Yojana [206207 {1S 
EET] 55 
[ottarsRaritada ————Halyel orb RAmbedkarNivas Yojana Ji7ois | 7 
Eo aosToa] 23] 
) EE ARNE SAS 178 
[Wttarakariads Toto | | 178 
EE [or BR Ambedkar NivasYojanatotal | | 178 
UtaraKannads Haya Mave TU T2620 | 47 
UttaraKannads 1 
EEE NEES REEL SN ATES CTT 48 
37 
ಗ | OOOO OO [207 20stotl 17 
& CET TR ECAR 55 
TN a 
[PMAV(G) Total 3 65 
Uacakonnada ——— JHaliya te ——™ [orBRAmbedkarNivasYojana [20162017 13 
SN TTT ET] 
Urarakantada 
OOOO [20872008 voul| 16 
Haya UU | 29 
Waralanmadavoel UU] 29 
——— [or.8RAmbedkarNivas Yojana Total | 291 
IttaraKannada a [PMAY{U) (2016-2017 10 
2616-2017 Total 10) 
| 10 
ftrarafannadaTotal [| - 10) 
7 [PMAYIU) Total A SE ET) 
ttaraKannada Haliyal TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 8 
ಸ SSR STAENN F 
ttaraKannads 
ttaraKannada 35 
Boiss TS] 23 


LQ-637 


Benf.Cou 


[Basava Housing Scheme 2017-2018 


Basava Housing Scheme 


Basava Housing Scfieme Total” 


I [Homhaver ——————f te Housing Scheme Eo — 
a —— 


3j Urs Housing Scheme [2017-2018 


RN 2027-2018 Total 
re SSE nas 
SS 
ee see 
sane ee ————— 0.8.8 Ambedkar Nivas Yojans 
rs mr 
a 


UttaraKannada Total | 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojans Total ರ್‌ 
MG 


Monnavar ———————— 
he 


Ill 


lannavar Total 


[Uttarakannads ———] Dr.B.R Ambedkor Nivas Yojans 
Tana TTT 
UttaraKannada Total 


[3 
3 
8 
[5 
x 
3 
Ej 
ನಿ 
p 
3g 
ike 
[3 
BS 
gs 
g 


Honnavar TP 


ಧ 
| 
Kl 
§ 
[3 
Fs 


Honnavar TP Total 


Vajpayee Urban Housing Scheme Total 
Dr.8:R Ambedkar Nivas Yojana 


UttaraKannada 


</) | Ter Te 
TTT 
& | 
Fl 


Uttarakannada Jali Tp IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 
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LAQ-537 ಜಾ ುಿಂಧ್ರ2 
ಎಎ 'ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ' ಒಟ್ಟು ಘಲಾನುಃ ವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಿರುವ ವಿವ 
ict Taluk Scheme. Series Benf.Count 


2017-2018 Total 3 

Jali TP Total 11 

Uttarakannada Total - — EE 
[Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 11} 

-|Uttarakannadd ati TF [PMAY{Y) 2016-2017 14| 
g - [2016-2017 Total 14 

Jal TP Total ಈ 14 

UttaraKannada Total & N 14] 
PMAY{U} Total i 14; 

UitaraXannada [lati TP [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 13 
¢. [2017-2018 Total 33] 

K ali TP Totaf - 13 

UttaraKannadia Total R 13 
[Vajpayee Urban Housing. Scheme’ Total _ 

UttaraKannada iloide Basava Housing Scheme 2016-2017. 138 
UttaraKannada Hoida [Basava Housing Scheme 2016-2017 104 
[2016-2017 Total 242 

UttaraKannada Joida (Basava Housing Scheme [2017-2018 247 
UttaraKannada Joida Basava Housing Scheme. 2017-2013 474 
ೋ 2017-2018 Total 721 

2 Jolda Total 963 
UttaraKannada Total ] 963 
K Basava Housing Scheme Total B 963, 
UttaraKannada llolda Devraj Urs Housing Stheme 2016-2017 74 
2 2016:2017 Total 74 
Uttarakannada Joida [Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 104 
| ್ನ [2017-2018 Totai 104 

ಸ Jolda Total 178 
UttaraKannada Total 178} 
(Devra} Urs Housing Scheme Total 178 

UttaraKannada Joida Dr-B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 14} 
(2016-2017 Total 14 

UttaraKannada olda Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 2, 
g [2017-2018‘Fotal 2 

Jolda Total gE 16 

UttaraXannada Total 16 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Tote 36 

UttaraKannada Joida PMAY(G) (2016-2017 13 
UttaraKannada Joida PMAY(G} 2016-2017. 3] 
Sad 2016:2017 Total 16} 

UttaraKannada lloida [PMAY(G} _ [2017-2018 5 
- £ K [2017-2018 Total 9 

ಬ K -Hoida Total |} 25 
JttaraKannada Total & 25 
7 [PMAY(G) Totaf 25 
Jttarakannada (Karwar Basava Housing Scheme 2016-2017: 270} 
Itarakannada (Karwar (Basava Housing Scheme 2016:2017 78 
2026-2017'Total 348! 

\taraKannada [Karwar Basava Housing Scheme 2017-2018 135, 

k IttaraKahnada Karwar Basava Housing Scheme ಸ 2017-2018: 4] 
ಸ a 2017-2018 Total 139, 

ವ __ |Karwar Total 487) 
‘ttarakannada Total 3 487 

# Basava Housing Scheme Total 487] 

“ttaraKannada Karwar - Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana [20162017 Fl] 


[2016-2017 Total 3| 


1AQ-637 


ಅಮಬಂಧ್ಯೆ-2 3 


ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ | 
Diswrict : Taluk Stheme Series | Benf.Count' 
[Karwar Total § pi 
|Uttarakannada Total - 2 ಕ $ 
——orB.R Ambedkar Nivas Yojana Total 1—— p 
UttaraKannada Karwar PMAY(G) (20216-2017 H 
[i A ಸ [2016-2017 Total 4 
[Karwar Totaf K y $ 
UttaraKannada Total § H 
[PMAY(G) Total 3 
UttaraKannada Karwar CMC g IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana (2016-2017 11 
y - Fr 2016-2017 Total 11 
” |Uttarakannada Karwar CMC: Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana - [2017-2018 
WAH f (2017-2018 Total 1 
HW Karwar CMC Total y ಈ 12 
UttaraKannada Total 12. 
g Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 12 
UttaraKannada Karwar CMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 36 
- 2016-2017 Total 36 
Uttarakannada Karwar CMC Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 100 
: 2017-2018 Total 100 
ಘು [Karwar CMC Total 2 136 
UttaraKannada Total 136 
- Vajpayee Urban Housing Scheme Total 136 
UttaraKannada.. Kumta Basava Housing Scheme 283 
UttaraKannada Kurta Basava Housing Scheme 102 
¥ k 385 
Uttarakannada [Kuma pasave Housing Scheme [017208 413 
[Utarakanneds [Fume sacs Housing Scheme [20072058 a7) 
[amos To 584 
[KumtaTotad TTT] 969 
UttaraKannada Foti 969 
sss Housing SchemeTotal | ೨69 
[Utarakanneds _———[Komte | fevrajUrs Housing Scheme [0162007 | 1 
EES ssi onl 1 
Numan 1 
[OttarakannadaTotal JE] 1 
Heal Urs Housing Scheme Total | 1 
Uttarakannada © [Kuma Dr B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 3 
p 2017-2018 Total 3 
[ [Kumta Totaf 3 
UttaraKannada Total 3 
g £ (Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 3 
UttaraKannada” Kurnta PMAY{(G) (2016-2017 16 
2016-2017 Total 16 
UttaraKannada Kumta [PMAY(G) [2017-2018 6 
2017-2018 Total 6 
Kurnta Total 22 
UttaraKannada Total 22 
[PMAV(G) Total E 32 
Uttarakannada Kumta TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 17 
: § (2016-2017 Total 17, 
UttaraKannada [Kumta TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018. 8; 
_ K § 2017-2018 Total 
[Kumta TMC Total 
UttaraKannada Tota 
3 | -|pr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 
UttaraKannada |Kumta TMC PMAVU) 2016-2013 


2 


LAQ-637 ಅಮುಬಂದಧೆ2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಪಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme Benf.Count 
2016-2017 Total 
UttaraKannada Kumta TMC PMAY{U} [2017-2018 
[2017-2018 Total 58} 
[Kumta TMC Total 104| 
” [taraannada Total 104 
[PMAY(U) Fatal 104| 
UttaraKannada Kumta TMC Valpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 20} 
2016-2017 Total 20 
Uttarakannada IKumta TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme § 50] 
f [2017-2018 Total 50 
Kumta TMC Total 70) 
UttaraKannada Total 70 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 70] 
UtteraKannada. Mundgod Basava Housing Scheme [2016-2017 294) 
& [2016-2017 Total. 294 
UttaraKannads Mundgod Basava Housing Scheme 2017-2018 216| 
UttaraKannada Mundgod [Basava Housing Scheme 2017-2018 670 
- 2017-2018 Total 886 
[OO |Municdigod Total 1180} 
1180) 
N Basava Housing Scheme Total 1180} 
UttaraKannada: Mundgod Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 4 
¥ [2016-2017 Total 4] 
UttaraKannada Mundgod [Devraj Urs Housing Scheme [2017-2018 18] 
[2017-2018 Total 18 
ESN ERE] 
UttareKannada Tot {Th 
[pena HousineShemeTotal || 22 
N SEN CEN TTT 193 
[Utarakannada —___— IMundgod 
R OU oars Total 741 
[OU [Mundgod Tota ET] 934 
Uttarakannada Total | 934 
: —————™—™ [pr..RAmbedkar Nives Yojana Total | 934 
UttaraKannada 2016-2017 41 
UttaraKannadg Mundgod [PMAY(G) (2016-2017 2 
2016-2017 Totat 43 
UttaraKannada Mundgod PMAY(G) 2017-2018 6] 
[] 
[Mundgod Total 49 
Uttarafannada Total 49 
g [PMAY(G} Total 35! 
UttaraKannada Mundgod TP Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 29 
Ff 29 
UttaraKannada Mundgod TP Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 8] 
8! 
Mundgod TP Total 371 
UttaraKannada Total 37 
§ Dr-B.R Ambedkar Nivas Yojana Total R 2 37 
UttaraKannads Mundgod TP PMAY(U} [2016-2017 37 
FE 2016-2017 Total 37] 
Httarafannada Mundgod TP [PMAY{U) 2017-2018 31 
೭ 2017-2018 Totat 31] 
Mundgod TP Totaf 68 
UttaraKannada Total 68) 


140-637 ಅನುಬಂಧ್ಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾಃ ಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ'ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 

-- District. Taluk NE Scheme Series Benf.Count 
~l- PMAY{U) Total M N 6t 
Uttarakanna' Mundgod TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017. | [3 
h [2016-2017 Total £ 
Utarikannada IMundgod TP [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 I 3 
ke 2017-2018 Total 23 
Mundeod TP Total 31 
UttaraKannada Total _ 31 
FR Vajpayee Urban Housing Scheme Total 31 
UttaraKannada Siddapura (Basava Housing Scheme _ (2016-2017. 548 
ರ y - 2016-2017 Total 5ನ 
‘|Uttarakannada. Siddapura Basava Housing Scheme. 2017-2018 396 
Uttarakannacda iddapura [Basava Housing Scheme [2017-2018 : 282 
; - k [2017-2018 Total 678 
Skidapura Totaf R 1226 
UttaraKannada Total H 1226 
ಸ S Basava Housing Scheme Total F 1226 
UttaraKannada Siddapura Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 3 
44 [2016-2017 Total 3 
Uttarakannada Siddapura [Devra] Urs Housing Scheme 2017-2018 6 
6 
2 A f Siddapura Total 9 
UttaraKannada Total 9 
p Devraj Urs Housing Scheme Totat 9 
Siddapura: IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 19 
K Te 19 
UttaraKannacda Siddapura Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 ” i 
NN TET 3 
Siddapura Total TERT SS SEEN] 20 
[Utarakanads Tota JES Ee 20 
Toran Ambedkar Nivas Vofins Tord 20 
Siddapura MANGO 21 
[Utterakannada — [Siddapie MANS ges 2 
ll 2016-2017 Total 28 
PMAYIG 2017-2018. 3 
Bani To 33 
[a Tsiddapurs Total ENS NG SEEN ROSES 36) 
UttaraKannada Total F AG 36 
t [PMAY(G) Total 38 
UttaraKannada ‘Siddapura TP Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 6 
2016-2017 Total 6 
Siddapura TP Total 6 
UttaraKannada Total 6] 
: Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Tota SW [ 
Uttarakannada Siddapura TP PMAY(U) N 2016-2017: | 81 
ERAN g ೫ 2016-2017 Total 81 
[UttaraKannads Siddapura TP PMAYIU) 2072018. ET 
5 [2017-2018 Total 18 
್ಯ f Siddapura TP Total _ 99 
UttaraKannada Total 99 
[PMAY{U) Total 99, 
UttaraKannada ‘Siddapura TP Vajpayee Urban Housing Scheme: 2016-2017. 74 
£ * 2016-2017 Total 74 
UttareKannada Siddapura TP [Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 18] 
ಸ - 2017-2018 Total 18 
ಇ Siddapura TP Totaf- y 92 
[Uttarakannada Total R 32 


pO 


LA0-637 ಅನುಬಂಧ 
ವಿವಿಧ ವಸಶಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟಿ ಪಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಜ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme Series Benf,Count 
£ Valpayes Urban Housing Scheme Totel 92 
Urtaraarinada Sirs “[Basava Housing Scheme [2016-2017 646 
[2016-2017 Totat 646 
.. JUtiaraKennada Sirsi [Basava Housing Scheme 2017-2018 774 
|Uttarakannada Sirsi [Basava Housing Scheme 2017-2018: 304] 
2017-2018 Total 
Sirsi Total 
Uttarakannada Total 
3 [Basava Housing Scheme Total 1721 
Ueterakannada Sirsl [Devra) Urs Housing Scheme 20162017 3] 
[ 2016-2017 Total 3 
Urarakannada Sirsi [Devraj Urs Housing Scheme [20217-2018 3 
2017-2018 Total F 3 
. [Sirsi Totat 6 
UttaraKannada Total 6] 
Devraj Urs Housing Scheme Total 6) 
Uiarakanriads Sirst Dr.6.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 165} 
g R [2016-2017 Total 165} 
£ ಏ 5 SirsiTotat 165 
Ottarakannada Total 165 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 165 
PMAY(G) 2016-2017 37] 
ttarsKannada PMAVG) [20162007 | 
[2016-2017 Total 42 
UttaraKannads sir: [PMAYIG) 2027-2018 36 
ae | CO ™—™™—zor2osTotal | 36} 
ಪ ESSERE TIEES CROSRIEN 78 
Urarianniade Tori” EE 
EN ES 777 SS LT 
2016:2017 15 
EES ENE ESET EERO TN SE 
Uttarkannada. — SisieMe — [or.8.R Ambedkar NivasYojans [207208 | 3] 
NS A TN NE] 
NSS TS ES ENC SN SET 
[Uttarakannada Vota ETE OO |] 
or Aiea Nive Volare Tool 
UttaraKannada [Sirsi CMC 2016-2017 41] 
————— 2016-2017 Total 41 
[Sirsi CMC Total [sl 41 
al 
ns — p 
UttaraKannada Sirst CMC 40 
[2016-2087 Total | “20 
UttaraKannada JSirsiCMC 
x P ET 
Sirs CMC Total SECTS TES EETRENEE 57 
SEN [Vapaves Urban Housing SchemeTotai |_| 57 
[Yeilapura Basava Housing Scheme y 314] 
314 
UttaraKannada Basava Housing Scheme 2017-2018, 167 
UttaraKannada Yellapura 2017-2018 342 
ETE [2017208 509 
ಸ Veliapura Total ೫ y 373 
[UttaraKannada Total... | EERE 823 
Basava Housing Schemie Total 823 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫ ನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 

District Taluk Scheme Series Benf,Gount 
UttaraKannada Yellapura iDevra] Urs Housing Scheme (2016-2017 3 
£ 2016-2017 Total i 
UttaraKannada Yellapura iDevraj Urs Housing Scheme 2017-2018 4 
” |2017-2018-Totat 4 
[Yellapura Total (3 
YttaraKannada Total _ F £ 
Devraj Urs Housing Scheme Total 6 
UttaraKannada Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 (_ 131 
R (2016-2017.Total 131 
[srr Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana. 2017-2018 5 
k RN (2017-2018 Total 5 
- Yeilapura Total } ” gk 738 
UttaraKannada Total 2 § ್ತ 136 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 136 
UttaraKannada PMAY(G) § 2016-2017. 23 
[Gtrarakannada PMAY(G) 20163017 7 
R [20162087 Tota 30 
[Ucarikannads PMiAYIG [2017-2018 24 
[2017-2018 Total 24 
[Yetlapura Total } 54 
UttaraKannada Total 54 
[PMAY(G) Total g 54 
Uttarakannada Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 35 
[2016-2017 Totat 35 
[Yellapura TP Total N 35 
UttaraKannadia Totaf N 35 
edie 35 
UttaraKannada Yellapura TP MAU TE Teo 106 
iT 106 
Yellapura TP Tota EAE SSI 106 
[aafannsda Te | 108 
TN Tee 106 
[Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 64 
Tesi] 64 
UttaroKannada 30 
ia] 30 
Yetlapura TP Total k 94 
UttaraKannada Total & 94 
g [Valpayee Urban Housing Scheme Total q 94 
Vijayapura iAlmela TP Devraj Urs Housing Schemé 2017-2018 81. 
[2017-2018 Total 81 
Almela TP Total y 8&1 
Vijayapura Total 81 
p [Devraj Urs Housing Scheme Total | #3 
[Vijayapura JAlmela TP Dr-B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 524 
ಸಖ 3 [2016-2017 Total. IK 524 
Vilayapura JAlmeéla TP (Dr.8:R Ambedkar Nivas Yojana (2017-2018. 610 
ಚ y ಸ ans Total 610 
| —Almela Te Total 134 
Vijayapura Total 1134. 
Ky ಸ Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 1134 
Vijayapura lAlmela TP [PMAY(U) 20162017. 232 
[2016-2017 Total 232 
ಸ [Almela TP Tota ಹ್‌ -] 232 
Vijayapura Total ಸ x 232 
NN PMAY(U) Total Y— 232 


pA 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ. 
District. Taluk Scheme - Series Benf.Count 

Milsvasura [Almela TP ajpayee Urban Housing Scheme 5016-2017 155} 
ಜ್ತ 2036-2017 Total _195| 
Vijayapura jAlmela TP Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 541) 
Vijayapura E |Aimela TP [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 326 
| ES ವ [eni72018 Total 667 
ls Rimes Tr rosl 862 
[Vilayapura Total 862} 
R Vajpayee Urban Houslng Scheme Total 862 
Wijayapura IE Bagewadi [Basava Housing Scheme 2016-2017 975| 
[Basavana Bagewadl Basava Housing Scheme 2016-2017 155} 
H 2016-2017 Totaf 1134 
[Basavana Bagewadi Basava Housing Scheme [2017-2018 1062 
[Bacovana Bagewadi [Basava Housing Scheme 20172015 OO [ 889 
> [2017-2018 Total 1954 
‘Basavana Bagewadi Total 3085; 
Vijayapura Total 3085 
[Basava Housing Scheme Total 3085| 
Vijavapura [Basavana Bagewadi [Devraj Urs Housing Scheme. 2016-2017 165 
F 2016-2017 Total 165 
Vijayapura [Basavana Bagewadi iDevraj Urs Housing Scheme [2017-2018 31 
[2017-2018 Total 31 
[Basavana Bagewadl Total 196} 
Vijayapura Total 196 
B iDevraj Urs Housing Scheme Total 196} 
Vijayapura [Basavana Bagewadi [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 611 
ನ (2016-2017 Total 611 
Wilavapura ————— [Basavenabagewed’ 
EN TT 1210 
j [Basavana Bagewadi Total S| 
ayapiira Total NS SS ET 
[Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 1821 
Vilayapura [Basavana Bagewadi PMAY(G) [2016-2017 [131 
Vijayapura [Basavana Bagewadl 
Vijavapuira. [Basavana Bagewadi 20172018 | 96 
[2070s 56 
[Basavana Bagewadi Total 284] 
Vijayapura Totaf 284] 
{PMAY(G) Total | 284 
VWjayaputa [Bosavana Bogewadi TMC [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017. 30 
[2016-2017 Total | 30 
Vijayapuira. Basavana Bagewadi TMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 51] 
2017-2018 Total 51 
Basavana Bagewadi TMC Total 81 
Vijayapura Total 3 81 
H [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 81 
Vijayapura [Basavana Bagewadi TMC PMAY{U) [2016-2017 46 
[2016-2017 Total | 46} 
Vijayapura Basavana Bagewadl TMC [PMAY(U) [2017-2018 81 
Vijayapura: [Basavana Bagewadi TMC PMAY{U} 2017-2018 34 
[2017-2028 Total 115 
(Basavana Bagewadi TMC Total 161 
Vijayapura Total _ 161| 
PMAY(U) Total 161 
Vjayapura: Basavana Bagewadi TMC ‘[Vajpayes Urban Housing Scheme 2016-2017. 26) 
k: 2026-2017 Totat 26] 


LAC-637 


ಅನುಬಂಧ-೨ 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಫಲಾ ನುಧವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 

- District Taluk Scheme Series Benf.Count 
Vijayapura Basavana‘Bagewad| TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme “12017-2018 4 
ಸ a 2017-2018 Total 4 
~ Basavana Bagewadi TMC Total 7 
Viiayapura Total Zz 
Vajpayee Urban: Housing Scheme Total 7 
Viayapura [Devra] Urs Housing Scheme 2017-2018 7. 
5 K 2027-2018 Total Z 
್ಗ ‘Chadachana TP Totaf § 7: 
Vijayapura Total 7: 
N (Devraj Urs Housing Scheme Total ¥ 7: 
Vilayapuira [Chadachana TP Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017. 6: 
, 2016-2017 Total 65 
Vijayapura Dr.8.R-Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018. 22 
W 017:2018 Total 22 
ಸ ಜ್ತ 8 
Vilayapura Total ಸ 87 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total H 87 
Vijayaplura [Chadachana TP [PMAV(U) 2015-2017 96 
[2016-2017 Total 96 
Vijayapura [Chadathana TP [PMAY{U) ್ಣ 2017-2018 19 
Vijayapura [Chadachana TP IPMAY(U) 2017-2018 3 
2017-2018 Total 22 
[Chadachana TP Total » 118 
Vijayapura Total 118 
f [PMAY{U} Total § “18 
Vijayapura |Chadachana TP Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 31 
CENT NLPS SEES EES 2016-2017 Total 31 
Vajpayee Urban Housing Scheme 197 
[Viavapita —————hadachanaT 21 
RES SENET SRN 2017-2018 Total 168 
EN TT NS ES 399 
ER NEN SRR 199 
ER Scheme Tota |] 199 


Mayet Ss ppg Efe cuaE Sc MEET 70 


SSRN irae 70 
TN ES IE 
SN SENS NR 
(Deva) Urs Housing Scheme Total N 70} 

Vifayapura Devara HipparagiTP Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 81] 
2016-2017 Total 81 

Vijayapura. Devara Hipparagi TP. Dr.8;R Ambedkar Nivas Yojana [2017-2048 TT 34 
೫ K [2017-2018 Total 34 
Devara Hipparsgi TP Total — 115 

ಹ 115 

Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 115 

[Devara Hipparagi TP. IPMAY{U} 2 [2016-2017 11] 

RE ಹಾ [2016-2017 Total 13 

Devara Hipparagi YP [PMAY(U) ್ತ 2017-2018 3] 

[Devara Hipparagi TP [PMAV(U) 2 [2017-2018 1 

2027-2018 Total 30} 

Devara Hipparagi TP Total [ 21 

2] 

PMAY(U} Total TERN 27 

Devara Hipparagi TP [Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 90] 

p 20162017 ಗ! 90 

[Devara Hipparsgi TP -_-Nalpayes Urban Housing Scheme 2017-2018 6) 


we 
LAQ-637 - ಅನುಬಂಧ: 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ನಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
R District Taluk ಸ Scheme Series T sentcoun 
Vilayapura Devara Hipparagi TP [Vaipayee Urban Housing Scheme 2017-2018 ೫ 
2017-2018 Total 91 
- Devara Hipparagi TP Total 181 
Vijayariura Totat 181 
ನ ಈ Vajpayes Urban Housing Scheme Total 3 
Miavapura indi Basava Housing Scheme 2016-2017. 1292 
Vijayapurd — Indi Basava Housing Scheme 2016207 190 
(2016-2017 ‘Totaf 1486 
vegies indi Basava Housing Scheme 2027-2018 17641 
Viayapura Indi Basava Housing Scheme 2017-2018 - 1204 
ಈ (2017-2018 Total [— 2968 
Ind Total 4454 
Vijayapura Total 4454 
& |Basava Housing Scheme Total 4454 
Jayapura Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017. 43 
2086-2017 Total 3 
Vilayapura Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 201 
aos Total 20% 
244| 
244 
IDevraj Urs Housing Scheme Total 244 
IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 883 
[2016-2017 Total 883 
Vijayapura Indl IDr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 1438} 
[2017-2018 Total 1438 
indo |2| 
Vilayapura Total El 
SE [Dr.8.R Ambedkar NvasVojana Total Ui] 
Wieyaurs Td pane 2016-2017 
Vijavapra Indi [PMAVG) e207 89 
Tei] ——s 
Vijayapura indi PMAY(G) 2017-2018 175 
Ti — 
Indl Total | al 
Vilayapura Totaf EE 
IPMANS) Tou] 
Vijayapura Indi TMC [Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 F] 
2016-2017 Total 1 
Vijayapura Indi TMC Devraj Urs Housing Scheme 2017-2018 2 
[2017-2018 Total | 2 
3 
Vijayaptra Total _ 3 
N iDevraj Urs Housing Scheme Total y 3 
Jijayapura Indi TMC [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 45 
ಸ p 2016-2017 Totat 45} 
Hjavapura indi TMC Dr.B.R Ambedkar Nias Yojana 2017-2018 218) 
R 2017-2018 Total 218 
indi TMC Total a] 283] 
Hayapura Total 263 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total” - 263 
"jayapura Indi TMC PMAY{Y) 2016-2017 | 
2016-2017 Total: 78| 
Hayapura indi TMC PMAY{U)} 2017-2018. 23 
— _ 2017-2018 Total 23. 
indi TMC Tota’ ್ಯ 101 
ijayapura Total 104 


LAQ-637 


ಅನುಬಲಭ-2 


aves Whar icine Scheme Tord 
Wiayapura ~~ [Mangulit? IDevra] Urs Housing Scheme 


[2017-2018 | 


21 
ESN ESE SST 


———™— [Maneulie Total 


Vijayapura Totat 


ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ. ಕಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 

es District Taluk | Scheme Series. Benf.Count 

PMAV(U} Total 101 

Viiayapura IndiTMC ajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 34 

ಸ ೫ —ponszoi Total 34 

Vijayapura indi TMC [Vaipayee Urban Housing Scheme 2017-2018 33 

[2017-2018 Total 33 

indi TMC Totat t 67 

Wiiayapura Total 67 

Vajpayee Urban Housing Scheme Totat K 67 

Vijayapura Devraj Urs Housing Scheme © 2016-2017 £: 

Es [2016-2017 Total 5 

[Kothar TP Total —f 5 

5 

[Devraj Urs Housing Scheme Total i ಸ 5 

[Nivapurs [Dr.8-R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017. 314 

(2016-2017. Total 114 

[avapurs KolharTe Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana [2017-2018 ET) 

2017-2018 Total 19 

Kolhar TP Total § 133 

Vljayapura Total 133 

Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total i 133 

Viayapura Kothar TP [PMAY(U} 2016-2017... 123 

(2016-2017 Total 123 

[Kolhar TP Total | 123 

jayapura Total 123 

[PMAY{U) Total 123 

33 

| [ಗ [2016-2017 Total 33 

ayapurs [ohare apace Liban Housing Schone ——oi7ais 145 
Vijayapura Kothar TP. Vajpayee Urban Housing Scheme 

RS SPATE UE por2is Toil 

RES 7 ES [| 
p Ee] 
LT] 


Devraj Urs Housing Scheme Tota} 


016-2017. 


Vijayapura Manguli TP Dr.B,R Ambedkar Niyas Yojana 2. 

(2016-2017 Total 
Vijayapura iManguli TP Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018. 108 
[2017-2018 Total 108 
Manguli TP Totat 210 
Vijayapura Total § 210 
[Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total —} 210 
Vijayapura Manguli TP PMAY{U} 2016-2017, 119 
¥ 2016-2017 Total 119 
Manguli TP-Total 119 
Vilayapura Totat 119 
PMAY{U} Total 119 
Vljayapura ManguliTP Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 20 
4 KE 2016-2017 Total 20 
Vijayapuira Manguli TP. Vaipayes Urhan Housing Scheme 2017-2018 140 
Vijayapura Manguli TP. ‘Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 25 
BCS 2017-2018 Totai. 165 
Lr TP Total 185 


[3] 


140-637 ಅನುಬಂಧ-2 
| ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಕಿ ಫಲಾನುಚವಿಗಳಿಗ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ — 
oktiit Taluk Scheme Series Benf.Count 
Nilavapurs Total NN 185) 
[Vajpayee Urban Housing Scheme Total 185} 
Wivapurs uddebiel Bassa Hoising Scheme JETS - 6191 
-[Nlavapurar [Muddebihal [Basava Housing Scheme 2016-2017 [7 
SS 2016-2017 Totel 685 
Wisvapura [Muddebibial Basava Housing Scheme T2017-3018 36ರ 
Wijayapura [Muddebihal [Basava Housing Scheme 2017-2018 263 
em 2ois ol — 1323 
Muddebihel Totat ” 2008 
Vijayapura Total 2008] 
g [Basava Housing Scheme Total I 2008: 
iavapurs Muddebihal Devraj Urs Housing Scheme” 26207 205 
[2016-2017 Total 205 
Misvapurs —[Muddebihal Deva) Urs Housing Scheme 2017-2018 13 
2017-2018 Total 12 
[Muddebihal Total 317) 
ijavapura Total 7 ಷಃ 217 
[Devraj Urs Housing Scheme Totat Hh 217 
Jayar [Muddebihal Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 20162017 538 
2016-2017 Total 518 
j [Muddebihal [Dr.5.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 693| 
2017-2048 Tota 693 
Muddebihal Total FET 
1211 
[20162007 | 
[2016207 — | 
ESTERASES 


[Vijayapura Total 1 
ಮ [Devraj Urs Housing Scheme Total 1 
Vijayapura [Muddeblhal TMC Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 54 
5 
Vilavopura [Muddebthal TMC Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 30] 
| Er) 
- [Muddeihal TMC Total 84 

|p 
Wijayapura Totat _ 841 
" § [Dr.8.R Arbedkar Nivas Yojana Total | ¥ ¥ 84 
Vijayapura [Muddebihial TMC 3016-2017 | 7] 
: 2016-2087 Total 53| 
Vijayapura [Muddebihal TMC 2017-2018 19} 
Nilayapura (Muddebihal TMC 2017-2018 8 
2 K 2017-2018 Total | 27 
[Muddebihal TMC Total ೫ 80 
Vijayapura Total 80 
2 IPMAVLU) Total 2 EN) 
Vijayapura Muddebihal TMC Vajpayee Urban Housing Scheme [2016-2017 19| 
2016-2017 Total 18 
Vijevapura [Muddebita TMC Noipavee Urban Housing Scheme [2017-2018 62} 


LAQ-537 


ಅನುಬಂಭ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒ ನುಥವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District Taluk Scheme” Serles Benf-Coun 
Vijayapura Muddebihal TMC. i [Vaipayee:Urban Housing Scheme 2017-2018 ¢ 
4 ks 2017-2018 Total 1; 
Muddebihal TMC Total 14 
Vifayapura Total k 14 
| alpayes Urban Housing Scheme Total | Fr] 
Vifayapura Nalatavadi TP Devraj Urs Housing Scheme. [2017-2018 
5 2017-2018 Total 
Nalatavadi TP Total 
Vilayapura Total 
F Devra] Urs Housing Scheme Total 
Viayapura Nalatavadi TP Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 
A K 2016-2017 Tota 
Nei Nalatavadi TP... Dr,B.R Ambedkar. Nivas Yojana 2017-2018 
ಗ [2017-2018 Total 
2 Natatavadi TP Total 
Vifayapura Totat 1 
[7 Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 11: 
Vijayapura Nalatavadi TP [PMAY{Y) [2016-2017 1 
3 2 2016-2017 Total EET 
Nalatavadi TP Total 11 
Vijayapura Total KE 
[PMAY(U) Total 11¢ 
iVijayapura Nalatavadi TP [Vajpayee Urban Housing Scheme [2016-2017 41 
_ 2015-2017 Total 4] 
Vijayapura Nalatavadi TP Valpayee Urban Housing Scherne 2017-2018 124 
Vijayapura Nalatavadi TP Vail Urban Housing Scheme [2017-2018 21 
ವ (2017-2018 Total 145 
Nalatavadi TP Tataf 4 186 
lavapura Total 186 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 186 
Vijayapura Nidagundi TP Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana (2016-2017. 106 
R [2016-2017 Total 106 
Vilayapurs Nidagundi TP Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 27 
2017-2018 Total 27 
Nidagundi TP Total 133 
[Vijayapura Total 133 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total N 133 
Vijayapura Nidagundi TP [PMAY{U) [2016-2017 174 
20162017 Total | 171 
Nidagundi TP Total 171 
Mijayapura Total 1 17 
A PMAY{U) Total 171 
Vifayapura Nidagundi TP [Vajpayee Urban Housing Scheme {2016-2017 67} 
$ 3 2016-2017 Total | 67 
Vijayapura. Nidagundi TP [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 139} 
(Wijayapura Nidagundi TP [Vaipayee Urban Housing Scheme 2017-2018 24| 
£ 2017-2018 Total 163, 
NidagundiTe Tort ಕ್ತ 230] 
Vijayapura Totaf § T 230] 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 
Vijayapura Sindagi Basava Housing Scheme. 1200} 
Vijayapura iSindagi Basava Housing Scheme 72 
1272 
Vijayapura Sindagi Basava Housing Scheme 1161 
Vijayapura. Sindagl (Basava Housing Scheme 2017-2018 2590 
[2017-2018 Total 3751 


1 


LAa-637 ಅನುಬಂಧ 
- ವಿವಿಧ ವಸತಿ" ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫ್ರ 'ಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
District F Taluk Scheme. Series Benf.Count 
Sindagi Total a 
Vijayapura Total 50231 
[Basava Housing Scheme Toia 5023] 
Vijavapiira [Sindogi [Devraj Urs Housing Scheme 2016-2017 179 
ಸ 2 jy 2016-2017 Total 179} 
Vijavapurs sindagi (Devraj Urs Housing Scheme [2027-2018 181 
2017-2018 Totat 181 
Sindagi Total 2 | 360] 
Vijaydpuira Total “p 360} 
Devraj Urs Housing Scheme Totaf 360 
Wigyopura Sindagi iDr.B.R-Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 728| 
g 2016-2057. Totat 728 
Vijayapurs Sindasi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 4739 
[FE [087-2018 Total 4739| 
g 7 5487] 
Vijayapura Total [67 
iDr.B.R Ambedkar Nivas Yojans Totol 5467] 
Vilavapurs [PMAVIG) 2016-2017 341 
Vijavapura [PMAV(G) 2016-2017. 44 
[2016-2017 Total 385 
Vijavaputs 2017-2018 FET 
[2017-2018 Total 
Vijayapura Total 
” [PMAY(G) Total £ 
Misvapurd —————Sindasi Ne — 2017-2018 
EET ENN EIETINRY 2017-2028 Toral 
f [Sindagi TMC Total TN 
Bo] 


[Devra} Urs Housing Scheme Total [ 
[Sindogi mc 2016-2017 
ST RSS RENTING [2016-2017 Total 


idyapura Sindagi TMC (Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 


SERED] ESSERE 20172008 Total | Ais] 
Vilayapurs Total a 


Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 
IPMAY(U); 


ml 
‘e/w 


Vijayapura 


Vilayapura 
y Sindagi TMC Total 
Vijayaputa Total 
Vilayapura [Sindagi TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 
K 2026-2017 Total} 33 
Vijayapura Sindagi TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2047-2018; 302] 
” Vijayapura [Sindagi TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 
'SIndagi TMC Total 
Vijayapura Totat 
K Vajpayee Urban Housing Scheme Total 
Vijayapura Talikote TMC (Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana. 
Vijayapura Tatikote TMC (Dr.8:R Ambedkar Nivas Yojana [2017-2018 15 


J2027-2018 Total | 15 


LAQ-637 ಅನುಬಂಧ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ H 
- District | Taluk 3 N Scheme Series [ Benf.Count 
Talikote TMC Total R 4 
Vijayapura Total Ei | El 
| S IDr-8.R Ambedkar Nivas Yojana Total 4k 
Vilayapura  [relikoteTMc [PMAYU) 2016-2017 7 
2016-2017 Total "71 
Vijayapurs [PMAYIU) [2017-2018 125 
(2017-2018 Total 125 
[ ol 196 
Vifayapura Total . 196 
ln PMAYIU Yotal r 198 
Vijayapura Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 40 
[2016-2017 Total 49 
Vijayapura Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 91 
[levers Talikote TMC Vajpayee Urban Housing Scheme [2017-2018 51 
Q 2017-2018 Tour] 42 
Talikate TMC Totat Ne 182 
Vijayapura Total |g 162 
Valpayee Urban Housing Scheme Total _ 182 
Vijayapura Vijayapura Basava Housing Scheme 2016-2017 IW 1155 
Vijayapura Vijayapura Basava Housing Scheme 2016-2017 442 
k [2016-2017 Totai 1597 
Vijayapura Vijayapura Basava Housing Scheme 2017-2018 1524 
Vijayapura Vijayapura Basava Housing Scheme 2017-2018 1999 
(2027-2018 Total 3523 
Vilayapura Total 5120 
Vilavapura Total ESR SST 5120 
- ane semeToe —————— 5120 
Misveours —————Nvapie ———————pewsi Us Housing heme THER 156 
SSSR NESSES SSS ETE 156 
avapura 160 
STE SEES EERE ETD ET 
[TSVAPUrS TS 316 
Mini 316 
_ Eel isoising Temes 316 
Misvapurs ———— Wisepve ores AmbediarNias Vora HE 1004 
ii 1004 
Vijayapura Vijayapura Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana (2017-2018 2357 
[2017-2018 Total 2357 
Vijayapura Total 3361 
Vijayapura Total é 3361 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Totaf 3361 
Vijayapura Vijayapura [PMAY(G) [2016-2017 226 
plsvaours — Mijavapurs IPMAY(G) 2016-2017 ~ 145 
2016-2017 Total 374 
Vijayapura Vijavapura [PMAYIG) 20172018 | 225 
(2017-2018 Total 225 
Vijavapura Total 599 
Vijayapura Total ಸಃ 7 558 
PMAY(G) Total 599 
IVijayapura Vijayapura:CMC Devraj Urs Housing Scheme. [2016-2017 7 
ys [2016-2017 Totat 7 
Vilayapura Vijayapura CMC [Devraj Urs Housing Scheme. 2017-2018 106 
£ [2017-2018 Total 105 
ನ eres CHETon] 3 113 
Vijayapura Total 113 
Fg IDevraj Urs Housing Scheme Total IR 113 


A637 ಅನುಬಂಧ-2 
[es ವಿವಿಧ ವಸತಿ. ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿಷರ 
District ಫು Taluk Scheme Series Benf.Count 
Vijayapura Vijayapura CME [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yoiana —aoezor 317] 
ae 2016-2017 Total 317 
Vijayapura Wijayapura CMC Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 235] 
ಮೂ Total] 235 
-\Wilayapura CMCTotai ~~ 552 
Vijayapura Total 552] 
Dr.8.R Ambedkar Nias YojansToai Wl ನರ] 
Vijayapura Vijayapurd CMC [PMAY{UY 2016-2017 443 
2016-3017 Total 243 
Vijayapura Wijayanura CMC PMAVIU} 2017-2078. 23 
Vijeyapurs Vijayapura CMC [PMAY(U) 2017-2018 50 
2017-2018 Totaf 73 
[VHayapura CMC Total 516 
Vijayapura Total 516] 
[PMAYI(U) Total 516} 
Viayapura [Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 150} 
2016-2017 Total 150 
[eer Vijayapura CMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 281] 
Vilayapura Vijayapura CMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 389 
2017-2018 Total |- 870 
Vilayapura CC Totai 320} 
Vilayapura Total 820 
[Vajpayee Urban Housing Scheie Total 820] 
Yadgiri [Bhimarayanagudi TP [Devi 2017-2018 1 
[2017-2018 Total 1 
SEER NSREEE 


\Bhimarayanagudi TP Yotaf 


[Bhimarayanagudi TP 


F3 
I 
ES 


Bhimarayanagudi TP 


| 


Bhimarayanagudi TP Total 


Yadgiri Bhimarayanagudi TP 


[Devraj Urs Housing Scheme Total 


(ra) Urs Housing Scheme 


Terri 


CEES SLT) 


IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 
Vajpayee Urban Housing Scheme 


Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojons J2016-2017 | 
RT 


20720 | 
ER ETT [7 


2016-3017 Total 
‘Bhimarayanagudi TP Total 
Yadgiri Total 

Vajpayee Urban Housing Scheme Total ಸ 26} 
Yadgir [Gurmitkai TP Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 20162017 24 
2016-2017 otal | 
Yadigirt [Surmitkal 7 Or.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 3 
2017-2018 Total 3 
GurmitkalTP Total | 
fadgiri Total - of 27] 
Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana Total M " 27 
‘adgini [PMAY(U) 20162017, | | 
2016-2017 Tocf 18 
dein 20172008 3) 
2017-2018 Tou 3 
7 33 
adgini Total 13 
- PMAYIU) Total : ET) 
3dgiri Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017. 26, 
2016-3017 Total 38 


3 ಅನುಬಂಧ-2 


ವಿಬಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಪ 'ಲಾಸುಚವಿಗಳಿಗೆ. ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ ಸ 
Disteict Taluk Scheme — [Bent Cound 
Vader [Gurmiikai TP Vajpayes Urban Housing Schieme [~~ 
2027-3028 Total Fl 
[Gurmitkal TP Totsi ್ನ ಇ 
Yadgiri Total 3 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total UU 
Yadgirt Kakkere TMC r.B-R Ambedkar Nivas Yojana 70363027 
12016-2017 Total 
Nader kskkers TMC Dr.B.R Ambediar Nivas Yojana 20172018 
[2017-2018 Total 
Kakkera TMC Totai 
[Yadgiri Total — 32 
[Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 424 
Yadeinl Kakkera TMC PMAYIUY ನ 2016-3017 y 6 
20182017 Tota [iH 
er [Kakkera TMC PMAYU) 2087-2015 Fl 
[2027-2018 Total 3 
Kakkera TMC Total 61 
Vadgiri Total [Te 
PMAYIU} Total 7 [SF 
[Yadgirt [Kakkera TMC Vajpayee Urban Housing Scheme. 2016-2017. 31¢ 
2016-2017 Total 338 
Nadgir Kakkera TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 20172018 Fl 
2017-3018 Tota | Fl 
s [Kakkora TMC Total 313 
Yadgiri Total 333 
3 Vajpayee Urban Housing Scheme Total || 319 
Yadgiri [Basava Housing Scheme J2016-2017 | 1280 
Yadgicl [shahapdr ——————Toassva Housing Scheme ——————Ter—— 418 
SEE EEE NANETTE RENT 2016-2017 Total 1598 
[hahapue aeons ———— oasis 562 
[Shahapur pasa Housing Scheme ——————om ais 516 
REMC ET ETT 1078 
[Shop Toa 2676 
SST SSSR CANETE 2616 
: 2676 
(Deva) Urs Housing Scheme esos 38 
2016-2012 Total 35 
Devisj Urs Housing Scheme. 2017-2018 65 
2017-2016 Total 65 
103 
105 
[Devraj Urs Housing Scheme Total F 03 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 1873 
2016-2017 Total 1473 
IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 1580 
[2017-2018 Total 1580 
— [shahapur Total 3453 
‘|Yadeiri Total £ ಸ 3453 
or.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 3453} 
[re Shahapur (PMAV(G) 2016-3017 ET) 
Yadgiri [Shahapur [PMAYG) 2016-2017 786 
A ್ಭ [2016-2017 Total 3026] 
Yadgiri ‘Shahapur [PMAVIG) 2017-2018 1150 
P 2017-2618 Tota 1130| 
Shahapur Total 3156 
Yadgiri Tota 3156] 


$4 
LAQ-637 ಅನುಬಲಧ-2 


[2 ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ನಿವರ 
District. Tatuk Scheme Series Benf.Count 
IPMAYIG) Total 
[Yadgiri Shahapur TMC [Devra] Urs Housing Schente 2016-2017 
2016-2017 Total 
Yadgiri [Shahapur TMC Devraj Urs Housing Scheme 
iShahapur TMC Total 
Yadgiri Total 
[RN Devraj Urs Housing Scheme Totai 
Vadgiri_ PR; Shahapur TMC ‘Dr.B:R Ambedkar Nivas Yojana 2016-2017 66 
A 12016-2017 Total 66) 
Yadgiri Shahapur TMC IDr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 12017-2018. 23 
4 g 2017-2018 Total 23 
Shahapur TMC Total 89 
Yadgiri Totat 89 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 89 
Shahapur TMC [2016-2017 
K [2016-2017 Total 119 
(| TT 
CO ————™——shahapur TMC Total 204 
Yadigirl Total P (“204 
[PMAYIU) Total 204] 
[Shahapur TMC [Vajpavee Urban Housing Scheme |5| 
| 55} 
Wadgii ————————ShahapurTMC 31 


Vajpayee Urban Housing Scheme 
lajpa 


[Yadgiri - |Shahapur TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 


Wadgii | 
SSS EN SN TT 
[ [Shahapur TMC Tot 
[Wadi Tot ET] 
OOOO valpavce UrbanHousing Scheme Tota [|] 
Wadgii — [Shoraper [passa Housing Scheme [oes | ia 
[Basava Housing Scheme “06207 | os] 
el SSE | 
Hadgsi — [Shorpur ———basavaHousing scheme [20172008 |___ 323] 
Haden [shorpir ~~] [384] 
SNE ESN SN TTT] 
[Shorapur Total RS ETT! 
Vadgiri Total 1934 
SR [Basava Housing Scheme Yotal 1934 
Yaciglrl [shorapur [Devraj Urs Housing Scheme [2016-2017 103| 
[] [2016-2017 Totat 103} 
adelrt Shorapur [Devraj Urs Housing Scheme — [2017-2018 Fl 
R y 2017-2028 Total F] 
[Shorapur Totat 111 
Yadgiri Total _ | 111 
f [Devraj Urs Housing Scheme Totat 111 
Yadgir Shorapur. [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 1748} 
Yadpirl 4 Shorapur Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana 
; [Shorapur Total 2336 
‘Yadglri Total 2336 
p £ IDr.B:R Ambedkar Nivas Yojana Total 2336 
Yadgiri [Shorapur [PMAY(G) CEN 20162017 1852 
Yadpirt [Shorapur [PMAY(G) 2016-2017 1348 
Y ್ಲ [2016-2017 Total 3200] 


140-637 ಅನುಬಂಭ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಟ್ಟು ಘ ಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 


District Tatuk Ke Scheme Series Benf.Gount 
Yadgiri Shorapur -_ [PMAYIG) 2017:2018 
| f yj [2017-2018 Total 
Shorapur Total Ni 
Yadgiri Total 
[PMAY(G) Totat 
‘Yadgiri Shorapur TMC Dr:B.R Ambedkar Nivas Yojaria [2016-2017 
(2016-2017 Total 200 
Yadgiri Shorapur TMC (Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 2017-2018 26 
: ್ಸ ವ k 2017-2018 Total | 26 
[Shorepir TMC Total 226 
Yadeiri Total g RE pT 
K Dr.B.R Ambedicar Nivas Yojana Totaf 326 
Yadpirt p [Shorapur TMC PMAYIU) FEES [EE 371 
3 £ 2016-2017 Total 37 
Wadgiri [Shorapur TMC [PMAYIUY 2017-2018 5 
2 2017-2018 Total 5 
[Shorapur TMC Total 376 
[Yadgiri Total 376 
[PMAVIU) Total £ 376 
Yadeiri > Shorapur TMC [Vajpayee Urban Housing Scheme 2016-2017 - 171. 
' 2016-2017 Total 171 
Yadgir Shorapur TMC Vajpayee Urban Housing Scheme 2017-2018 32 
2017-2018 Total 32 
— [shorapur Tuiciosl 08 
Yadgin Total 203 
Vajpayee Urban Housing Scheme Total 203) 
Yadgiri Yadgir Basava Housing Scheme [2016-2017 695} 
Tag Tas Housing Sieve Teo — 73 
i 2016-2017 Total | > 768 
Yadgiri Yadgir 348 
Wade adi ————gosavaTousing Scheme 2017-2018 | 
% [—— 2017-2018 Total 390} 
. [~~] 1158 
SET 1158 
R F ae ousiigsheneTe 1158 
[Tad persis Housing Shere e078] 
4 2016-2017 Total 8 
[adeiri Deva) Urs Housing Scheme 2017-2018 5] 
[2017-2018 Total 5 
13} 
Yadgiri Total” 13, 
AEN [Deva] Urs Housing Scere Total | 13] 
Yacigiri Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana [2016-2017 B21 
r | [2016-2017 Total 821 
[rg r.8:R Ambedkar Nivas Yojana 2017-208 | 435 
ಫ [2017-2088 Total 235 
| rT] 
Yadgtri Total 1256} 
[Dr.B.R Ambedkar Nivs Yojana Total 1256} 
Yadgict: ? PMAV(G) 2016-2017 563 
[Yadeiri Yadgir [PMAY(G) y 2016-2017 323| 
2016-2017 Total 986 
Yadgiri Yadgir PMAYIG) — [2017-3008 732 
2017-2018 Total 732 
Yadigir Total iN 178] 
Soagaroni ಿ TT 


LAQ-637 ಅನುಬಂಭ-2 
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ 
Taluk 
Yadgir CMC Devraj Urs Housing Scheme 
[¥adeir CNic Total 
Devraj Urs Housing Scheme Total 
Yadgir CMC. [Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojans 
[yadeiri —__ NadeirCMC [Dr.8.R Ambedkar Nivas Yojana 
Yadglir CMC Total 
Wadeiri Total 
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Total 
Yadgirl [Yadgir CMC 
Yadgiri 


Vadgiri 


[Vajpayee Urban Housing Scheme 
Vajpayee Urban Housing Scheme 


Vajpayee Urban Housing Scheme Total || 
[Grand Tota] 


Lay B57 ey J) 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ: ಬ್ಲಾಕ್‌ ಆಗಿರುವ ಮನೆಗಳ ತಾಲ್ಲೂನುವಾರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು 


ಸಹೋಲಟಳಲ್ಲ 


agalkot 


Bagalkot 


8 
Bagalkot 
[Bagalkot Belagali TP - - € 
ENS ERENT ETN 
| 
[Bagalkot --..- [Hunugund TP - 
lakal CMC 
Jamakhandi 34.3 
Bagalkot Kamatagi TP 134| 1.94 
[Kerur TP. 62 0.79 
"೨ 120 
[Baeskst ———{Mudhoi ————E~s]  2331] 
[Basalkot —|MudhoimMc 1 28] 253] 
[Bagshot edie |} 2] 0.39 
Ballar | ~~“ 25] 39.88 
[Balin ballaice |e] 1605] 
[Balla ——Hadagai | Oooo 851] 
[Baar [Hagaribommanahali {~~ ~4s6] 5.89] 
[Baliari—— |HagaribommanahaintMC {a0} 050] 
[Balti JHarappanahali Te {4 073) 
(Ballari —— [Hoovinatiadagaimmc | 7 52 0.65] 
lBaliari—~Hosapete | ne] 1771 
Balti” JHosapetecemc |} To] 1174] 
[Balai  Kamalapurt | 31 236] 
‘Jalan ampime | OOO a] 079) 
ue Te — 
pg el 
[Balla Judi | 095] 
Kudutini TP 
Kurekuppa TMC 70) 
Ballari ೫ 171 
i 


Ballari- 


ala ————ekiaiskoia Te —— 


TEE 
ಕ 


Belagavi 


Belagavi 


Belagavi 


Belagavi 


Bengaluru Rural 
Bengaluru-Rural 


Devanahalli TMC 


Doddaballapura 


Bengaluru Rural 


Hosakote 1183 £ 
Bengaluru Rural HosakoteTMC 90} 4 


Nelamangala 


[Bengaluru Rural 


Nelamangala TMC 


[Bengaluru Rural. 


Bengaturu Urban 


[Bengaturu Urban 
Bengaluru Urban 
Bengaluru Urban 


[Anekal TMC 
|Attibele TMC 
[Bengaluru East 
Bengaluru. North 
Bengaluru South 


1426 20.05} 


Gundlupet 
[Chamarajanagar —(Gundupet Me™ 83 137 
[Chamaralanagar —HanurTP |] 
[Kollegala' CMC 251 
[Chamarajanagar. Neandur | 650] 
‘Jehikkaballapur —Bagepalli | 2226) 
[ctikkabaliapur —[Chickabaapur 1343) 
hickaballapur CMC RESET 
Cikkaballapur — \chintamani | 2424 
: [chintamani‘cMC 137 


Gudibande 334) 
Gudibande TP. ERS) 
Sidlaghatta 1012 
Sidlaghatta TMC ನ 83| 
Birur TMC. 22 


iChikkamagaluru -. 


[Chikkamagaluru [Chikkamagaluru 1311 
[Chikkamagaluru CMC 59 
‘[chikkamagaluru. (Kadur 1703 
Kadur TMC ಎ 32 
[Chikkamagaluru — |Koppa y 391 


IChikkamagaluru--.---|Mudigere-- SE -- 688 
[Chikkamagaluru Mudigere TP X 3 


“Ichikkamagaluru INarasiraharajapura § 190 


ET or She 


Belthangadi TP 


Kotekaru TP 


[palshinakannada—|Mangaluru ce ———— 
[Dalshinaannad —|MukiT ——— 
[Dakshinaksnnada— juteor 
[Dalshinakannada— |PutturTMe ————] 
[Dakshinakannada Sulla ———| 
[DakshinaXannada —[SulliaTe 
[Dalshinakannada Ula TME 
innagiri TP 


Javanagere 


Dharwad 


Dharwad 


58} 769 

4 3028 
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- 


fone TE] ss 
1201 


Alur TP. 
[Arakalgud 
JArakalgud TP 


[___20.13} 

lHassan_____ [Channarayapatname | 7 127 
lHassan Hasan Oo | ss] 2491 
Hassan Hassan Mc | Oo 252 4.15 
[Hassan [Holenarasipua | 142s] 19.37] 
[Hassan [Holenarasipuraimc | “io 183 
Hassan JSakaleshapura | 6] 1656] 
; NN TTT ES EET 
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್ಕ im wns 
ಮ 

Haverl Haver 

CTR ste 


I ————— 
TSE enn 


[a — 
[olebure —— sao a} 
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Afzalpur TP y 
Aland 


slaburag 
alaburagi £ [Chincholi. 
ataburagi [Chiricholi TP 
alaburagi iChittapur 
I 
lewargi TP g 1. 
alaburagi Kalaburagi ¥ 
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3 [ee 


FS 
| 
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yy 
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= 
[7 
3 
Hf 


Nagamangala 
NagamangalaTP 
Pandavapura 


ani 
Mandya. Srlrangapatna 


3 
5 
ಚೆ 


Mandya Srirangapatna TMC 
Mysuru Bannur TMC 
egeadadevanakote | os] 


[ 
| 
[r} 


Heggadadevanakote TMC 


Mysuru Hunsur. 1492| 
Mysuru Hunsur TMC 
R 
[Nivsuru Mya © ago 60.86) 
[Mysuru —™ —Mysurucc | 2066, 3604 
[suru ——Nanjanged Ta 
Mysuru Nanjangud TMC TT REET) 
Mysuru Periyapatna 
Mysuru Perlyapatna TP (| 073] 
[Mysuru — ———Saregur TP sf 028 
[Mysuru — [TNarasipuia | 2630 3659] 
[Mysura ——— [TNarasipurate | sa] 098 
[Raichur —~ [Balaganruw | Of 020 
[Raichur —— (Deodueas | ao) 56.15] 
[Raichur — [oeodureaimc + |} OOo 0.14] 
[Faichur — JingsugurTic }§ oOo 150] 
Raichur Movi | 1188 
[Raichur [Manic |” 027] 
[atcha ——— MaMa 
[aichu —— Muda ss 
Faichur ———TSindhantr aa 
153 
[Baichur____ JirwaeT {OO 3 00s 
i 
- Ramansgsrs —— [Sided TMC asl 


[Ramanagara...__. [Kanskapura | 
amatagara 
‘[Ramanagara  - [Ramanagare | 


[Ramanagara Ramanagara CMC 


ಪಾ 
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fess 
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[el 
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171 


Fr] 


| 
Ww 
ky 


238: 


FT] 
[ 


757 
[Shivamogga Kargal TP 


Shivamogza Sagar 
Sagar CMC 
Shikaripura 
'Shikaripura TMC 
'Shiralakoppa TP 

: ‘[Shivamogga 
‘Shivamogga CMC 
Soraba 
Soraba TP 
Tirthahallf 
Tirthahalii TP 
Chikkanayakanahalli 
Chikkanayakanahalli TMC: 

Tumakuru “|Subbi 

[Tumakuru Gubbi TP 

Tumakury Koratagere 

Tumakuru Koratagere TP 

[rumakuru ———[Runigal 

Tumakuru IKunigal TMC 

(Tumakans ———|Madhugii ] 

[umakurs ——— Maus Ts] 

[Tomakurs —™— 

[Tumakuru — 


Pavagada TIC TT RET) 
[Yumakuru ENN ETT RET | 
[rumaluru SHSM 3s 
[Tumakure —— 


UttaraKannadg 
UttaraKannada Ankota TP 
UttaraKannada Bhatkaf 
|Uttarakannada Bhatkal TMC 
Uttarakannada Dandeli CMC 
UttaraKannada Haliyal 


UttaraKannada 
UttaraKannada 


UttaraKannada 
UttaraKannada 
UttaraKannada 
UttaraKannada 
UttaraKannada 
Uttarakannada 
UttaraKannada 
UttaraKannada 
UttaraKannada 
UttaraKannada 


Almela TP 
[Basavana Bagewadi 


‘Vijayapura Chadachana TP 68] 


Vijayapura Devara Hipparagi TP 


Viayapura linimMe |] 
Vijayapura [Manguli TP 


Vijayapura Muddebihal 


[en 
[1 


KT [ey 
ial elo 
NUS aw 

Ae 
lene 
lk uly 

Dlr [SiS 


EY 
[i 


& wle 
A] Il 
[*} AEA 

೨ 

[l 

Ki 


Bhimarayanagudi TP 
Gurmitkal TP 


Shahapur 
Shahapur TMC 


Yadgir CMC 


ಒಟ್ಟು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆೇಆರ್‌ಡಿ 24 ಎಲ್‌ಜಿಟಿ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ. 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13-03-2020. 
ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. $ 
py 
ಇವರಿಗೆ: WA (3 J 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, | b 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಮಾನ್ಯರೆ, 


p) 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಸಾಲ ಜಯರಾಮ್‌ (ತುರುವೇಕೆರೆ) 
ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1897ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 
Soko 
ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಸಾಲ 
ಜಯರಾಮ್‌ (ತುರುವೇಕೆರೆ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ1897ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 
ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ತಿಳಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಲಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


ಲ 143 Ja 
(ಎಂ.ಇ'ಹನ್ನಬಸವರಾಜ) 


“ik 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 


ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ(ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ-3) 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


ಜಕ್ಕ ಗಾರುತಧ್ರದ ಪ್‌ ಸಷ: 7 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


| ಉತ್ತರಿಸುವ`ದನಾಂಕ 


1 16-03-2020 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವಹ 


pr 


ಬ ಶ್ರೀ ಮಸಾಲ ಜಯೆರಾಮ್‌ ಡಕನನಕ್‌ 
ಬ ಕಂದಾಯ ಸೆಚವಹ ] 


3 ತ್ರ ಪತ್ತಾ 7 

"ಸಂ Wy § 

ಅ) | ತುರುವೇಕರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ | ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗೋಮಾಳ. | 
ಗೋಮಾಳ್ಯ ಗೋಕಟ್ಟೆ, ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಕಟ್ಟೆ, ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ:8147 
ಜಮೀನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು (ಸರ್ವೆ ನಂ: ಸಹಿತ! (ಹೋಬಳಿವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ) { 
ಹೋಬಳಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 

ಆ) |ಸದರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಣ/ಒತ್ತುವರಿ | ಸದರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು  ಅತಿಕ್ರಮಣ/ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿರುವುದು 
ಮಾಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ, | ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ಬಂದಿದ್ಧಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ; ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 383 ಒತ್ತುವರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 
(ಪ್ರಕರಣವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) (ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.) 

ಇ) | ಅತಿಕಮುಣ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ | ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ರಿತ್ಯಾ ಅರ್ಹರಿರುವ 
ಸಕ್ತಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ 
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ಕಸೆಬಾ |  ಮೆಂಗಿಕುಪ್ಪೆ 65 ಈ ತಾೇರಿ ನೀರಾವಂ ನಿಣು | GoT | 2 0 0 
ಕಸೆಚಾ | ಮಲ್ಲಾಘಟ್ಟ 5 4 ಗ್ರಮಿಲಾಡ GOT 1 19 kt] 
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ಕಸಬಾ ಮಲಾಫಟ್ರ 25 3 ಅವೇಂ ನೀಣಬಂ ನ | GOT 0 37 [) 
ಕಸೆಬಾ 'ಮೆಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟ 25 4 ಇವೇರಿ ನೀರಾವಿ | GOT | 0 20 [) 
ಕಸಬಾ 'ಮಲಾಭಿಟ 25 8 ತಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GOT 0 9 8 
ಕಸಬಾ ಮಲ್ಲಾಘೆಟ್ಟ 26 [) ಕಾಜೇರಿ ನೀಣವಂ ನಗ | GOT 3 17 [) 
ಕೆಸೆಬಾ ಮೆಲ್ಲಾಘೆಟ್ಟ 26 0 ಗೋದಾನ G60] 3 17 0 
ಕಸಬಾ ಮಲ್ಲಾಘಟ್ಟ 26 P18 ತಾನೇಂ ನೀರಾಂ ನಳ | GOT | 0 5 [) 
ಕೆಸಬಾ ಮಲ್ಲಾಫೆಟ್ಟ 27 1 ಕಾಲೇಂ ನೀರಾಶರಿ ಕ | GOT | 5 14 0 
ಠೆನೆಬಾ ಮೆಲ್ಲಾಘೆಟ್ಟ 27 3 ಇವನ ಜ |GOT| 0 24 [) 
ಕಸೆಬಾ ಮಲ್ಲಾಘಟ್ಟ 27 7 ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗ GoT 0 16 0 
ಶೆಸಬಾ ಮೆಲ್ಲಾಪಟ್ಟ 27 8 ಇಪೇಂನೀಂ ss | GOT[ 0 | 16 [) 
ಕೆಸಬಾ ಮಲ್ಲಾಘಟ್ಟಿ 27 9 ಇತೇಂ ನೀಂ ೫ [GOT | 0 17 [) 
ತೆಸಬ್ರಾ ಮೆಲ್ಲಾಘ' 39 § 'ಗುಂದುತೋವು Ger | 1 14 0 
ತೆಸಬಾ ಮಲಾಘಟ್ಟ 54 y ಸಖಮಾಳಿ Geo] 0 17 [) 
ಕಸಬಾ | ಪುಲ್ಲಾಥಟ್ಟಅಮಾನಿಕೆರೆ | 22 y ಗೋಮಾಳ ‘Gc0O| 1 25 0 
ಕಸಬಾ | ಮಲ್ಲಾಘಟ್ಟಅಮಾನಿಕೆರೆ | 41 - ಗೊಂದಾಳೆ ceo 0 13 [] 
ಕಸಬಾ | ಮಲ್ಲಾಘಟ್ರಅಮೂನಿಕೆರೆ| 59 * ತಿರೆೊಂಗಳ GKE | 161 | 28 [) 
ಕಸಬಾ | ಮಲ್ದಾಥಟಅಮಾನಿಕೆರೆ| 76 8 ಗೋದಲಿ eo 90 12 [) 
ಕಸಬಾ | ಮಲಾಘೆಟ್ಟಅಮಾನಿಕೆರೆ | 129 3 ಇಜೇರಿ ೫೦೫ರ 0 | GOT] 2 [] 
ಕಸಬಾ | ಮಲ್ಲಾಫೆಟ್ಟಅಮಾನಿಳಿರೆ | 130 2 ಶೇಂದಿವೆಸ GoT | 15 10 0 
ಕಸಬಾ | ಮುಲ್ದಾಘಟ್ಟಅಮಾನಿಕಿರೆ | 138 g ಕರ GKE | 1070 | 7 0 
ಶೆಸಬಾ ಮಾದಿಕಳ್ಳಿ 6 & ಸಣೀರಿ ಸೀಮ GoT}| 7 14 | 0 
ಕಸಬಾ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ 32 g ನಾಂ ಜರಾ ಗೊಳ | GKR | 30 34 0 
ಕಸಬಾ 'ಮಾದಿಶಳ್ಳಿ 53 Kl ಸಾಂ ವಾಪಿ cor | 2 36 0 
ಕಸಬಾ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ 56 py ಗೋಮೌಳೆ cco] 22 2 [) 
ನಸಬಾ ಮಾರಿಪಣ್ತಿ 5 | Rs [Go| 0 | 37 [] 
ಶಸಬಾ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ 58 28 ಸಾನೇಂ ನೀರಾವಂ 0 | GOT] 1 10 [) 
ಕಸಬಾ ಮಾದಿಕ 59 Fl ಸಾಂ ನೀರಾವರಿ 885 | GOT | 2 5 0 
ಕಸಬಾ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ 64 {-p1 ಸಾರಿ ಗೋಮಾಳ Go| 29 27 0 
| ಕೆಲಾ e ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ 88 2 ತಾದೇಂ ನೀಂ $e | GOT} 1 14 0_ 
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ಕೆಪಬಾ ಬಾಣಸಂ 113 2 ಸಾವೇರಿ ಸೀರಾಲರಿ ನಿಗಮ GOT 2 33 [ 
ಕೆಸಬಾ ಬಾಣಸೆಂದ್ರ 113 3 ಕಾವೇರಿ. ನೀರಾವರಿ ನಗ GOT 3. [i] 0. 
ಕಸಬಾ ಬಾಣಸೆಂದ್ಯ 415 28 ಾವೇರಿ ಹೀರಾರಂ ನಿಗಮ GOT U 13 [4 
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ಕೆಸಬಾ ಬಾಣಸಂದ್ರ 427 38 ಎನ್‌.ಎ. ಖರಾಬು GKR [ 2 0 


ರ ನಿಗಮ 
ಕಾಮೇಶಿ ನೀರಾನರಿ ಭಗ 
ತಾಟೇಳಿ ಸೀರಾಷರಿ ಔಗದು 


ಶಾವೇರಿ ನಃ 


ಕಾ 
ನ್‌ 
ವ ನಲಿ 
ತ್‌ಮಹಟ್‌ ಜಾ 
ತ್‌ಮಹಲ್‌ ಕಾವ! 


lr 


5|5 
51518 
31818 


ii it R 
| 4 

il 4 PA 

ai / 


k 
p3 


ಕಾವೇವಿ ನೀಂದರಿ ನಿಗಮ 
ಕಾವೇರಿ ಖಸರಾವರಿ ನಗದು 
ಸಕಾರಿ ಗುಂಡು ಶೋಪು 


ಸೇರಿ ಗೋದಾಳ 
ಶಾವೆರಿ ನೀಲವರಿ ನಿಗಮ 
ತಾನೇರಿ ನೀರಾ ನಿಗಮ 
ಸಾ 
| 
NN 
| | GO 
[ew | GO 
NN 
ಲ 


‘gle 18 |8| 312% i ea HE 
3 sels I nn ik 


ಘಾ ಮ 


ಣಸೆಂದೆ 


ಸಸಬಾ 3 ಕಲಹಳ್ಳಿ ಲಾಟ್‌ [Ska 3 CNR 
ಕಸಬಾ ಪುರ 'ಎಷ್‌.ವಖರಾಮು ಭಾನಲ್‌ J SKR 0 4 0 
ಕಹೆಬಾ | ಪುರ ಕಾಮರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗವಾ soT| 0 34 [) 
ಕಸಬಾ | ಪುರ ಗೋಮಳ sor] 6 | 16 |0| 
ಕಸಬಾ | ಪ್ರೆ ಗೊಳದಳ G60 | 2 33 
ಕಸಬಾ | ಪುರ ಗೋಮಳ GGo | 14 8 
ಕಸಬಾ ಪುರ ದೆ sors | |0| 
ಕಹಬಾ ಪುರ ಇಾದೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಣಮ 0 39 0 
ಕೆಸಬಾ | ಪುರ. ಸಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ Gor | 7 0 
ಸಸೆಬಾ ಪಡೆ Ames |G 0 | 3 | 0 
| ಕಸೆಬಾ ಪುರ G 0 
ET eT 
ಧನವ Er sre T# [0 
ಕಸಬಾ | ಪುರ GGo 32 
ಕಸಬಾ ಪುರ Geo 34 
ಕಸಬಾ ಪುರ sors {20 | 
ಕಸಬಾ ಪುರ 1 GOT 38 
EE 
ಸಲಾ ಪ್ರಕ 3 [worms {Go| 00 |0| 
ನಸಜಾ ಪ್ರರ Sess Joo 1] 8 |0| 
TN EN NEN NN EN A NN SEN 
TN ON NN EN NEN EWEN 
WN ETN EN EN ETN AN ENE EN 
eR [ea o | 2! 
ae Tay eo oe 
eT oor os 
efor ole 
ಸನಾ SOU TR |0| 30} 
ತನಾ EF AN me [KR OU | 
| ಕಸಬಾ ಪುರ 55 28 ಎನ ಮಿಖಾರಾಬು GKR | 0 
ನಸಬಾ ಪ್ರರ 55 35 ಎವಾ KRY 0 |2| 0 | 
NN TN NN NN 
ತೆಸಬಾ ಪುರೆ 55 ಮು 12 
ಕಸಬಾ ಪುರೆ 58 [of[ 4 8 
ಕನೆಟಾ ಪಠ 56 — 
ಕಸಬಾ ಪ್ರರ 56 oa |0| 
ಕಸಬಾ ಪುರ 56 of 110] 
ಘಾ FEES 
| 5 eo 
ತೆಸಬಾ ಪುರ 65 [o| 4 
ಜಾ | ಪುರ 70 79 
[ಕಸಬಾ | ಪುರ 76 [) 25 [) 


ತಾಮೊರಿ'ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ 
ಕಾನ: ಕಂಡೆ ಬಂಜರು 


ಸರನ್‌ ಸನ ಮಡಿ 


o | 
rs 
[ 
[) 

[) 
|0| 
WEE 

8 | 0] 
[0 
3 [ 

[) 

F) 

0 

[) 


REN 
Blejo) © 

well 
3158] 8 les sels 
OOO] © 
Wilf] sles bolts il\lllsle 
bs RR PUPS gf [Y gb sf KE 
EE AE Me 
[2/2 olelelelaeje los 3 “ik [Y aod 
Hii 414131881818 { $| 1418 $ 
is ಸ್ರಿ ; 


INN 


ದುಂಡೆ 

ದುಂಡ. 

ದುಂಡ 

ದುಂಡೆ 

ಃ ದುಂಡ 

ದಂಡ 

ದಂಡೆ 

ದುಂಡ 

ಮುಂಡ 
[ds | 
os | 


ಸೆಸಬಾ 
ಕಸಬಾ 
ಕಸಬಾ 
T 
ಕೆನೆಬಾ 
ಶೆಸೆಬಾ 
ಕಸಬಾ 
ಕೆಸೆಬಾ 
ಕೆಪೆಬಾ 
ತೆಪೆಬಾ 
ಕೆಪಬಾ 
[ಕಸಬಾ | 
ಕೆಸಬಾ 
ಕಸಬಾ 
[ಕಸಬಾ | 
| ಕಸಬಾ | 
ಕಸಬಾ | 
[ಕಸಬಾ | 
[ಕಸಬಾ | 
ಕಸಬಾ 
[ಕಸಬಾ | 
| ಕಣಬಾ | 
ಕಸಬಾ 
ಕೆಸಬಾ 
ಕಸಬಾ 
[ಸಬಾ | 
ಕಸಬಾ 


- 


iii iin silly HHH | 
‘as I Ht MPL 


ಮರಿಜಸೆಕಾಳೋನಿ 

ಹೆದಿಬನಕಾಭೋನಿ 

ಕಾಟೇರಿ ನೀರಾನರಿ ನಿನ 
ಸನಾಲೋದಿ ರ್ನೋವಿಕಾಲೋದಿ 


ಸುಲಾಬ್‌ ಸೈನಾ 


ಬನ್‌ ಎ-ಐರಾಬಾ 
ಆನ್‌ ಎ: ಖದಾಯು 


ಕಟ್ಟೆ ಖಳಾವಾ 


'ಹರಿಜವಾಲೊಳ್ಯಿಭೋನಿಭುಮೋನಿ 


ಹದಿಜನಳಾಯೋನಿ ಬೊವಿಕಾಲೋನಿ 


28 


2 
NTE 
RN 

ಫಾವೇಂ ಪಿೀವದಿ ನಿನಮ 

1 ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಗದು. 

2 NA ಖರಾಬ್‌ 
Ee 


ದಂಡಿನಕಿವದ 


REST Ts | ccd [GO| 0 1 4} 
ದಂಡಿಸಿ | ಪೊಂಡಜ್ಜಿ | 129 4 | ಇತ್ತೆ Gor} 0 39 [ 
ಡಂದಸಸಿಂರ | ಕೊಂಡಜ್ಜಿ | 13 LM ಸಾವೇರಿ ನಿಣಾವಿ ರಣ | GOT | 0 2 0 
ಸಾವನಾವಗ ಸೊಂಡೆಜ್ಜಿ 134 3 ಷ್‌ cori 9 30 9 
ದಂದಿಸಶಿಐರ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ 131 5 ಇಾಷಿಂ ನವಂ tr [GOT 0 [) 
ದಂಡಿನಶಿಪರ ಶೊಂಡ್ಪಿ 132 3 ತ್ರ gor | 0 [) 
ದಂಡಿನಹಿವರ ಕೊಂಡಿ 132 4 ಸಾಷೇರ ನೀರಾ ನಿಗಮ “0 [0 
ರಂಡಿನಕಿವರ ಸೊಂಡಜ್ತಿ 132 8 ಸಾವೇರ ನೀರಾವರಿ ನಿಗ 0 0 
| ರಂಡಿನಶಿವ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ 133 k ಡಸ ¢ [ 0 
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7 ಸಾವೇರಿ ನೀರಾಷರಿ ನಿಗಮ GOT 4 
ಈ, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾರರಿ ನಿಗಮ GOT 4 
kb ತಳೆವಾಶಣನಾಂ GOT 1 
kk ತಳದಾರೆಣನಾಂ GOT 1 
ತ್‌ ಪಳಖಾರಲನಾತ GOT 1 
2 ಗೋಮಾಳ CGO 1 
ಕ ಸರ್ಕಾದ್ಲಿ ಬೀಸ್ಯರಾನ GOT 0 
®: ಸರರ್ಥಾರಿಬರಾಬಾ. GKR Rk] 
2 ನರುರಿ ಬೀಳು GoT 1 
Ki ಮಾಳ. GGoO 74 
* ಗೋಮಾಳ G80 | 102 
ಈ ಷಡಾ GOT [5] 
ig ಫಡಾ GOT 6 
2 ಬೀಳು GOT 4 
ky ವೀಳು GoT 5 
p ಸರ್ಕಾರಿ ಖರಾಬ್‌ GKR 0 
1P1 ವಿದ್ಯಾ ಇಖಾಖಿ GOT 0 
Wd ಖರಾಬು ಇಟ್ಟೆ GOT 0 
್ಯ್ಯ ಗೋಮಾಳ GGo 10 
* ಸೋಮಾಳ C60 | 18 
P4 ಗೋದಸಳ GGo 19 
1 ಇಂ |COT| 0 
3 ಾವೇಡಿ ನೀಕಾಜರಿ ನಿಗಮ GoT 2 
$: ಕಾಡೇರಿ ೀರಾಯರಿ ನಿಗಮ GoT [0 
ky ಸತಾನರಿ ಖರಾಬು GKR [ 
ig ಖುರಳಬು GKR 1 
5 ಳಾಟು GKR 0 
ಕ ಥು ಭಎಂಡೆ GOT 4 
10 'ಇಟೇರಿ ನೀರಾಬರಿ ನಿಗಮ GOT {°.0 
1 ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GoT [ty 
13 ಸಾವೆ ನೀರಾಭರಿ ನಿಸಯ GoT [] 
7 ಕಾನೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GoT [e) 
2 ಬರು GKR 56 
+ ಾಜೀದಿ ನೀರಾನರಿ ಫಿಗವಃ GoT 4 
8 ಬೀಳು GOT 0 
2 kd GOT 0 
5 ಬೀಳು GOT 9 
4 ರತ್ತೆ GOT 0 
14 ಕಾವೇರಿ ನೀರಾನದಿ ಶಿಗಮು GOT 0 
5 ರಣೆ GOT 0 
2 ಆಸ್ತಿ GoT [ 
5 ತಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GoT [e] 
13 ಫೇಕು GOT [] 
22 ಇವರ: ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ 0 
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ಷ್ಠ 
ದಂಡಿಸಶಿವರ |  ಕುರುಬರಹಳಿ ಸಾತು E 
ದಂಡಿನಠಿವರ ] 'ಜುರುಬರಪಳ್ಳಿ 255 5 


| ದೆಂಡಿನಠಿವರ |  ಕುರುಖರಪನಿ 149 4 UT ne Toor 3 T} 
ದಂಡಿಸಶಿವರ | ಸುರುಬರಪಳಿ 151 * ಕ ಅಂಗಳ GKE | 186 36 | 0 
ದಂಡಿನಶಿವರ | ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ 158 g ರಾವಿ ಗೋಮಾಳ Geo 8 5 [) 
| ದಂಡಿನನಿಷರ| ಕುರುಬರನಿ }: $60 3 ನಾಹೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಣಮ GeoT| 0 12 0 

| ದಂಡಿನಶಿನರ | ನುರುಬರಪ್ಸಿ- 163 4 ಇವಾ ನಿರಾ 5 GOT 3% |3| | 
ದಂಡಿನಶಿವರ | ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ 163 2 ಸಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ. cor] 3 [7 |0| 
ದಂಡಿನಶಿವರ [  ಕುರುಬರಪಳ್ಳಿ 163 3 ಕಾಜೇರಿ ಶೀರಾದರಿ ನೂಜಿ GoT | 0 3°| 0 | 
ರಂಡಿಸತಿಶರ,[ `ತುರುಖರಪಳ್ಳಿ 164 1 cor] 2 10 [) 
ದಂಡಿನಶಿಕರ | ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ | 64 2 ಸಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ಸಾಮ coT| 1 15 [) 
ರಂಡಿಸಶಿನರ |  ಕುರುಬರತಳ್ಳಿ | Se | Gor 0 |0| 
ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ 166 ಇವೇ ನಿರಾವರಿ ನಮ mR 39 

| ಡಂಡಿನಕಿಪರ | ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ 167 2 ಕಾಮೆಡಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಣಮು 8 

| ದಂಡಿಸಶಿನರ | ಕುರುಖರಣಳಿ 168 1 GOT | 4 8 0 
| ದಂಡಿಸಕಿವರ'] ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ 5 2 0 0 
| ದಂಡಿನಕಿಪರ | ನುರುಬರಪಳ್ಳಿ 171 ಪ 2 26 [) 
ರಂಡಿ] ಪರಂ 1 ಗ ss Toor 
: ದಂಡಿನಶಿವರ | ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ 172 ಸಾವೇರಿ ನಿರಾವರಿ ನಿನದು Gor| 1 27 
ಶಂಡಿಸತಿನರ | ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ | 475 [Time | GOTT 39 —— 
ದಂಡಿನಶಿವರ 6 | © | mess Jor] 4 [wo 
ರಂಡಿನಶಿಪರ | ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ | 17 | ene [Core] 
ರಂಡಿನತಿವರ | ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ | 175 | 7 [cor 
ರಂಡಿಸಕಿವರ | ಕುರಿಬರಹ್ಳಿ | [or 33 
ಶಂಡಿಸತಿಕರ | ಕುರಣಿ Toor 
ದಂಡಿಸಕಿತರ | ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ | 18 | 2 [oro 
ದಾಡಿಸತಿವರ es [cor 2 || 
ರಂಡಿಸತಿಪರ | ಕುರುಖರಪ್ಳಿ 67 Ue [ore 
ಶಾಶಿಸೂತರ | ಸರಬ Oe [oo 
ಪಾನಿಸನವರ ನಾ [cor 
ದಂಡಿಸತಿಪರ 3 | 2 | miess [Gor oo] 
ದೆಂಡಿನಸಿವರ 193} 3 ನಾವಾ GoT 2 0 
ದಂಡಿನಶಿವರ 194 1 ಇವಳು ವಿರಾಮ ನಾ | GOT [) 
ದಂಡಿಸಶಿವರ 26 | | ims [Goro] 
ದಂದಿನಕಿಪರ | ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ 206 | ತಂ COT 0 || 
ದಂದಿಸಕಿಪರ | ' ಕುರುಬರಣಳ್ಳಿ 207 ಕಾವೇಂ ನೀರಾ Ma: | GOT 
ದಂಡಿಸಿ ಪರ OST 
ದಂಡಿಸಶಿಪರ or| 2/2 | 0] 
CTT EN EN NN ANNE 
ದಂಡಿನಶಿವರ | `ಸುರುಬರಪಳ್ಳಿ 220 ಸರಾ ಬೀಳು Gor] 2 | 20 |0| 
ದಂಡಿನಶಿವರ |  ಹುರುಬರಹಳ್ಳಿ 222 ಸಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಸಮ 5 [0 | 
ನಂಶಿಸಾಪರ ಇನಾಸ ನವ EE 
ಾಶಿನಸಿಷರ | ುಡಂರವನಿ KN STS NOE 

0] 
[] 


i 
| 
i 


818 
El 
<[ 
Ke 
| 


ಜು 
[2 


ಸಃ pa 
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| ದೆಂಡಿಸಶಿಪರ | ಅಮ್ಮನಂದ್ರ | 854 | 
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ಇಷ್ಮನಂದ್ರ 
ಪೂನಾ] ಇಷ್ಮಸುದ SAP ಮ GKR 
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[ ದಂಡಿನನಿವರ 1 ಅಂಗರೇಜನಪಳಿ [108 | ಪಾಳ ಮಾಜ್ರಾಗೂಾs [GOO] 230] 39 [) 
ಸಂವಿವಾಪರ] ಅಂಗರೇವನವನ್ಳಿ 110 ಚನನ ಮತಾ ಗೋರಲ | CGO] 15 | 32 ) 
ದಂಪಿನಶಿಪರ | ಆಂಗರೇಖಸಹಲ್ಲಿ 121 2 ಮಡಬನ್ನಿ ರಾಜು ಜಾಗ ಇತ್ತ | GOT | 1 13 0 
ಡಂಡಿವನಿವರ | ಅಕ್ಕಳಸಂದ್ರ 1 3 ಇವೇರಿ ಹಿರಾಣಂ 5 | GOT 0 15 [] 
ದಂಡಿನಶಿವರ |  ಅಸ್ಸಳಸಂದ್ರ 1 6A ಇಂ ನಾಂ ms | GO| 2 11 [) 
ದಂಡಿನಶಿಚರ |  ಅಕ್ಕಳಸಂದ್ರ 2 2 ಸಾವೇರಿ ನೀರಾಂಂ 0» | GOT 1 5 [) 
ದಂಡಿನಶಿವರ | ಅತ್ತಳಸುಂದ್ರ'" 3 28 ತಾಜ ನರ re | GOT 0 2 [) 
ದಂಡಿನಸಿವರ ಅಕ್ಟೆಳಸಂದ್ರ 4 ky ಸಾರಿ ಕೆಡಿ GKE 2 10 [t) 
ಡೆಂಡಿಸತಿವರ | ಅಕ್ವಳಸಂದ್ರ 5 3 ಸ್ಯಾರಿ ಸೃರಾನ Gor | 2 [] [ 
ದಂಡಿನಶಿವರ |  ಅಕ್ಕಳಸಂದ 6 1 ಸಾಮಿ ನೀಣಂಂ 1 | GOT 1 [ [) 
ದಂಡಿನಕಿವರ | ಅಕ್ಷಳಸಂದ್ರೆ 11 ತ ರಾರ ಗುಂದು ತೋ eer] 1 2 [) 
ದಂಡಿನಶಿವರ |  ಅಕ್ಕಳಸಂದ್ರ 13 0 ಗೊಳಮಳ Geol 7 8 0 
ರಂನಿಸಶಿಷರ | ಅಕ್ಕಳ 14 ಇ ರ ಇರೆ GKE | 0 28 [) 
ದಂಡಿಸನಿವರ |  ಅಕ್ಕಳಸೆಂದ್ರ 15 [) ಸಾರಿ ಗೋಮೊಳ್‌ 660] 2 34 0 
ದಂಡಿನಶಿವರ ಳನಂದ್ರ, 16 z ಸರ್ಪಾರಿ ಗೋಮಾಲ 660] 23 19 [) 
ದಂಡಿನಶಿವರ | ಅಕ್ಕಳಸಂದ್ರ 25 * ಸ್ವಾನ cor| 0 33 0 
'ದಂಔಿನಕಿವರ |  ಅಕ್ಕಳಸಂದ್ರ 27 [) ಗೋಮಾಳ Gco]| 23 17 [) 
ರಂಡಿನಶಿವರ |  ಅಕ್ನಳಸಂದ್ರ 28 * ಗುಂಜುತೋವು oT 1 11 0 
ದಂಡಿಸಶಿವರ ಳಸಂದ್ರೆ 29 p ತರೆ GKE | 2 24 0 
ದಂಡಿನಶಿವರ ಸಂದ್ರ 45 3ಿ ಇಣಿಕಿ ನೀಲಾವರ An | GOT 1 23 [) 
ದಂಡಿನಶಿವರ |  ಅಕ್ಕಳಸಂದ್ರ 49 [) ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿರಾ GKR | 9 8 0 
ದಂಡಿಸಕಿವರೆ ಸಂದ್ರ 54 [) ಸರಾಂರಿ ಖರಾಬು GKR|13| 2 [) 
ದಂಡಿನಶಿವರ |  ಅಕ್ಕಳಸಂದ್ರ 54 [ ಇರಿ ನಿರಾಣಾ ೫ | GOT 2 9 0 
'ದೆಂಡಿನಶಿಪರ |  ಅಕ್ಕಳಸಂದ್ರ 55, 1A ಇಾವೇಂ ನೀರಾವರಿ ನಿಣು | GOT | 1 3 [) 
ದಂಡಿನಶಿವರ | ಅಕ್ಕಳನಂ 57 12 ಇರೇ ನಾಂ ನಗು | GOT 0 15 0 
ದಂಡಿನಶಿವರ |  ಅಕ್ನಳಸಂದ್ರ 57 13 ೫ಾನೇರಿ ನಿರಾಪರಿ ನಿಗ | GOT | 0 19 [) 
'ದಂಡಿನಿವರೆ |  ಅಕ್ವಳಸಂದ್ರೆ 57 148 ಇನೀಂ ಜರಾಂ aw | GOT| 0 2 [) 
ದಂಡಿನಶಿವರ |  ಅಕ್ಕೆಳಸಂದ್ರ 57 3 sods | GOT[ 0 8 0 
ದಂಡಿನಕಿವರ ಅಕ್ಷಳಸೆಂದ್ರ 57 7 ಸಾಷೇಡ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಯು GOT 0 5 [] 
ದೆಂಡಿಸಶಿವರ |  ಅಕ್ತಳಸಂದ್ರ 57 8 ಇರೇಣಿ ನೀರಿ ನು | GOT] 0 23 [) 
'ಬಂಡಿಸಸಿವರ |  ಅಕ್ಕಳಸಂದ್ರ 60 10 ಇಪ ನೀಂ | GOT| 0 8.0 
ದಂಡಿನಶಿವರ |  ಅಕ್ಕಳಸಂದ್ರ 60 7 ಇದೇಂ ನೀಉದಂ ನ: | GOT | 0 6 [) 
ಬಂಡಿನಶಿವರ |  ಅಕ್ಕಳಸಂದ್ರ 84 $ ಸರ್ಣಾರಿ ಗುಂದುಶೋವ್ಯ GeT | 1 2 0 
ರಂಡಿಸಶಿಪರ |  ಅಕ್ಕಳಸಂದ್ರ 70 2 ಐಜೇಂ ನೀರಾಜಂ ಸ | GOT | 0 21 9 
ದಂಡಿನಕಿವರ |  ಅಕ್ಕಳಸಂದ್ರ Er 3 ಉಪೇರಿ ನೀರಾವಿ ನ | GOT | 2 7 9 
ದಂಡಿನಶಿವರ |  ಅಕ್ಕಳಸಂದ್ರ 73 ಈ ಎಲಾಲ GKR | 0 22 0 
ದಂಡಿನಶಿವರ ಳಸೆಂದ್ರ 93 ” ಸರ್ಣಾದಿ ಗೋವಾಳ Geo] 0 29 [) 
ದಂಡಿನಶಿವರ |  ಆಕ್ಕಳಸಂದ್ರ 95 $ ಯುತಿಂ ಬನಾಂಗದ ಸೃರಾನ Gor | 1 0 0 
'ದಂಡಿನಶಿಷರ ಅಪ್ತಸಂದ್ರೆ 8 * ಗೋಮಾಳ 660} 34 10 [) 
ದಂಡಿನಶಿವರ ಅಷ್ಟಸಂದ್ರ 15 * ಖುಜಬಸ್ನಿ ಖರಾಬ್‌ 1x00 | GKR | 59 10 [ 
'ದಂಡಿಸಶಿವರೆ ಅಪ್ಟೆಸಂದ್ರ 15 g ಯಕ ಸ್ಯರಾವ GKR | 59 10 9 
ದಂಡಿನಶಿವರ ಅಷ್ಟಸಂ 16 % ಗೋಮಾಳ G60) 5 31 [) 
ದಂಡಿನಶಿವರ ಅಷ್ಟಸೆಂದ್ರ 18 g ಗಬಂಯಪೊಸ್ರ GoT| 1 0 0 
ದಂಡಿನಶಿವರ ಅಷ್ಟಸಂದ್ರ 23 [ ಸೊಸಿಯಾಳ್‌ Go| 3 33 [ 
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ರಂಡಿನಶಿರ | ಡಿ.ಶಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಕಾರೇಂ ಜೀರಾಜಂ ನಿ | GOT] 0 15 [ 
ಸಂನಿನನವತ ನ್‌ ಮಾ orl i | 2 0 
ರಂಡಿನಶಿಷರ ಉಪರಿ ನೀರಾವರಿ ಕು | GOT] 1 7 [) 
ದಂದಿನಶಿಕರ ಕಾಮಂ ನೀಣಾವಂ ಬು | GOT} 0 27 8 
ದಂಔನಶಿಶರ ಸ್ಪ ಕಾವೇರಿ ಜರಾವಂ ನಿಣು | GOT | 2 22 0 
ರಂಡಿಸಶಿವರ | ಡಿ.ಶಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪೇಂ ನಾಂ ಜಪ | GOT| 2 16 [] 
ಗಂಡಿನಕಿಪರ |  ಡಿ.ಶೆಟ್ಟಿಹ 45 382 ರಾವೇರ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GoT | 2 5 0 
 ದಂಡಿನನಿಪ |. ಡಿಖೆಟ್ಟಿಸಳ್ಳಿ 45 4೩ ತಾರೇ ನಾಂ ಕ | GOT| 2 10 ) 
| ದಂಡಿನಶಿವರ ಡಿ.ಶೆಟ್ಟಿಹ' 60 125 ಎನ್‌ ಎ ಅಂಬಾ GKR | 0 2 p) 
| ದಂಡಿನಶಿವರ ಡಿ.ಜೆಟೆಹೆ 60 158 ವಿಡ್‌ ಎ ಬರಾಖ್‌ GKR 9 4 8 
ದಂಡಿನಶಿವರ ಡಿ.ಶೆಟ್ಟಿಸಳ್ಳಿ 68 * ಇರರ ನೀಣಾವಾ ಗು | GOT] 4 37 [) 
ದಂಡಿನಶಿವರ | ಡಿ.ಶೆಟ್ಟಿಹ 75 3 ಗಾವೇಂ ನೀರಡಿಸಿ | GOT | 0 4 [i] 
ದಂದಿನಶಿವರ ಡಿ.ಪಿ 79 [ ಇರೇಂ ನಾವಂ ಜು | GOT 5 [) [) 
ದಂಡಿನಶಿವರ |  ದಿ.ಪೊಸಹ 3 G ರ್ಣಾರಿ ಆಡ Gor | 0 8 ) 
ಪೊಂಡಿನಶಿವರ |. ಡಿ.ಹೊಸೆಸಳ್ಳಿ 4 * ಸರಾ ಭತ GoT| 0 5 ) 
ದಂದಿನಕಿಪರ |  ಡಿ.ಹೊಸಹ' 16 S ಗೋಮಾಳಿ G07 | 25 26 [) 
ದಂಡಿನಶಿಪರ [|  ಡಿ.ಹೊಸಶ' 20 # ಇವರ ವೀಠಾಂಂ 25 | GOT | 7 7 [) 
ದಂಡಿನಶಿವರ ಡಿ.ಹೊಸಹ: 23 2 ಕಾವೇರಿ ನೀರಾಣಂ ಎ | GOT] 1 1% 5 
ದೆಂಡಿಸಕಿವರ |  ಡಿ.ಹೊಸಕಳ್ಳಿ 23 3 ಇಷೇರಿ ನೀಣಾಚಂ ನು | GOT | 0 6 [) 
ದಂಡಿನಶಿವರ |  ಡಿ.ಹೊಸಹ: 23 4 ವೇರಿ ನಿಣಾಪಂ ಗ. | GOT 2 16 [) 
ದಂಡಿಸಕಿಷರ |  ಡಿ.ಹೊಸ 23 7 ಇಷಾ ಜಾ me |COT| 0 8 [] 
ದಂಡಿನಶಿವರ |  ಡಿ.ಹೊಸಹ: 25 ೫ನೇಂ ನೀಉದರ ಸ | GOT | 0 18 [) 
ದಂದಿಸಶಿವರ |  ಡಿ.ಹೊಸಹ 28 ಥ ಠಾಮಂ ರೀಣಾವರಿ ೫ನ | GOT | 0 24 [] 
ದಂಡಿನಶಿವರ |  ಡಿ.ಹೊಸಹೆ 28 1 ಕಾಂ ನೀರಾವಂ ೬ | Got | 0 27 [ 
ದಂಡಿನಶಿವರ. |  ಡಿ.ಹೊಸಸಳ್ಳಿ 29 13 ಸಾವೇರಿ ನಾರಾ ೫s | GOT | 1 33 [) 
| ಪಂದಿನಶಿಪರ ಔಿ.ಹೊಸಪಕ್ಸಿ "29 4 ಮಣಕ [COT] 1 18 [) 
ದಂಡಿನಶಿವರ |  ಡಿ.ಹೊಸಕಸ್ಳಿ "29 8 ತಾಂ ನೀಣರಂ ನಗು | GOT] 0 35 0 
ದಂಡಿನಶಿವರ | ಡಿ.ಹೊನಹೆ 30 10 ತಾವೇಂ ಶೀಡಾವರ 1 | GOT | 0 18 [) 
ದಂಡಿನಶಿವರ |  ಿ.ಹೊಸಪ' 30 2A2 ಇಜೇರಿ ನಿರಾ a | GOT] 0 10 [) 

! ದಂಡಿನಶಿವರ |  ಡಿ.ಹೊಸಶ' 30 243 ಇನೇರಿ ನಿರಾ ಸಿಣಾ | GOT) 0 18 [) 
ರಂಡಿನಶಿವರ |  ಡಿ.ಹೊಸ: 30 5A ಕಾವೇರಿ ನೀಣಾಡರಿ ಶಿ | GOT] 0 22 [) 
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ದಂಡಿನಶಿವರ |  ಡಿ.ಹೂಸಪಳ್ಳಿ 33 58 ಇವರ ನೀರಾಣಂ | Gor 1 5 0 
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ದಂಡಿನಶಿವರ | ಗಿರೇನನಕ್ಷಿ ಸಾರ್ವಲನಿಕ ಸ್ವರಾವ sor | 0 24 
ದಂಡಿಸಕಿಪರ | ಗಿರೇಸಪಕ್ತಿ 82 ಸೋಂದಾ G60 37 + 
ದಂಿಸಕಿವರ |  ಗುಂದಿಕಾವಲ್‌ | 7/7 [0] 
ದೆಂಡಿಸಶಿವರ | ಗುಂದಿಕಾವರ್ಟ್‌ GOT - 14 
ದಂಡಿನಶಿವರ] ಗುಂದಿಕರಾವಲ್‌ | 35 | GOT 0 1 3 
ದಂಡಿನಶಿವರ | ಗುಂದಿಕಾದಲ್‌ 1 sor] 17/3 
| ದಂಡಿನಶಿವರ |  ಗುಂದಿಶಾವಲ್‌ 16 2 sor] 0 |3| 
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ನಂಡಿನೆಶಿಶಕ 


ಶಿಪನೇಹಳ್ಳಿ 8 8 ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮೊರೆ ಲಲ 24 21 
ರಂಡಿನದಿನರ ಶಿಪನೇಹಳ್ಳಿ 8 Hy ಸತಾರ ಗೋಮಾಳ Go 17 12 
ದಂಡಿನಶಿವರ ಶಿಪನೇಹಳ್ಳಿ 10 ks ಗೋಮಾಳ GGO 7 17 
ರಂಡಿಷಶಿವಕ ಶಿವನೇಹಳ್ಳಿ; HH ¥ ಸಕಾರಿ. ಗೋಮಾಳ: GGO 3 36 
ರಂಡಿಸಶಪರ ಫಿವನೇಹಳ್ಳಿ 12 ke ಗೋಮಾಳ GGo 7 19 
ದಂಡಿನೆಪಿಸರ ಶಿವನೇಹಳ್ಳಿ 33 1A ರಾಜೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GOT 7 19 
ವಂಡಿಸಶಿಪರೆ ಶಿವನೇಹ 15 8 ಕಾವೇರಿ ಶೀರಾಪು ನಿನು "| GOT 1 26 
ದಂಡಿನಶಿವರ ಶಿವನೇಹೆಳ್ಳಿ 17 4 ಕಾವೇರಿ ನೀರಾಜರ ನಿಣಮ GoT 1 6 
ಪಂಡಿನಶಿನರ ಶಿಷೆನೇಹಳ್ಳಿ 17 5 ಕಾವೇರಿ ಸವಾವರಿ ಸಿಗು GOT 1 [2] 
ಬಂಡಿನಶಿವರ ಶಿವನೇಹಳ್ಳಿ 27 4 ಹಾರಿ ಬೀಳು GeT 4 [| 
ದೆಂಡಿಸಶಿವರ ಹಿವನೇಹಳ್ಳಿ 28 Je) ಸರ್ಕಾರಿ ಬೀಳು GOT 4 p 
ದಂಡಿನಶಿಪರ ಶಿಪನೇಹಳ್ಳಿ 31 ಜಾ ಸರರ್ಜದಿ ಬೀಳು. GoT 4 0 
ದಂಡಿನಶಿತೆರ ಶಿವನೇಜನ್ಳಿ 35 2 ಹೆಜಾಸರಿ ಬೀಳು GOT 2 14 
ದಂಡಿಸೆಶಿಡರೆ ಶಿವನೇಹೆ' 54 ಮ ಗೆೀಮಾರ GGO 4 27 
ದಂಡಿನೆಔವರ ಶಿವನೇಹಳ್ಳಿ 55 ky ಗೊದಾಳ GGO 4 0 
ದಂಡಿನಪಿಷರ ಸಿಂಗಸಂದ್ರ 3 ಈ ಸುತ್ತಾ ಬಹ್ಟಿ ಖು GHB 3 17 
ದೆಂಡಿನಫಿಕರ ಸಿಂಗೆಸಂ: 4 * ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿನದು GOT 5 3 
ದಂಡಿನಶಿತರ ಸೆಂಗಸಂದ್ರ 5 * ಶಾವೇರಿ ನೀರಾದರಿ ನಿಗಮ GOT 2 13 
ದಂಡಿನಶಿಕರ ಸಿಂಗಸ: [] bk ಪಾಬೇರಿ ನೀರಾನರಿ ನಿಗಮ. GOT 4 17 
ದೆಂಡಿನಹಿನರ ಸಿಂಗಸಂದ್ರ 40 g ಸಕಾರಿ ಬೀಳು GOT 4 32 
ದಂಡಿನಶಿವರ ಹಿಂಗೆಸೆಂ: 10 % ಸಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GOT 0 30 
'ದೆಂಡಿನಸಿಪರ ಸಿಂಗ; 23 ದು ಗುಂಡು ತೊಳ GoT]| 1 30 
ದಂಡಿಸಶಿಪರ ಸಿಂಗೆ: 52 0 ಗೋಮಳ BGO 5 30. 
ದಂಡಿನಕಿಪರ ಸಿಂಗಸಂಕ 52 0 ಾಲೇರಿ ನೀರಾನರಿ ನಿಗಮ GOT 2 0 
ದೆಂಡಿನಕಿಶರ ಸಿ 57 1 ಶಾಯಿರಿ. ನೀರಾವರಿ ನಿಗೆಮಿ GOT 1 3 
ದರಂಡಿಸಶಿವೆರೆ: ಸಿಂಗೆ 58 2 ತಾಪೇರಿ ಶೀಜಾವರಿ ನಿಗಮ GOT 5] 32 
ದಂಡಿನಶಿಷರ ಪಿಂಗೆಸಂ: 58 3 ತಾನೇರಿ ಖೀರಾವಂಿ ನಿಣಿರು GOT 1 5 
ದಂಡಿನಕಿಪರ- ಸಿಂಗಸಂದ್ರ 59 2 ಸಾಬೇರಿ ಸೀರಾದರಿ ನಿಗಮೆ GOT 2 8 
ದಂಡಿವಕಿಪರೆ ಸೆಆಗಸೆಂದ್ರ 60 1 ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ: GOT 1 34 
ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೆಂಗಸೆಂದ್ರ 60 2 'ತಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GoT 1 18 
ದಂಡಿನಶಿಷರೆ ಸೆಂಗಸ: 60 3 ಸಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗನ; GOT k 24 
ದೆಂದಿನಕಿವರ ಸಿಂಗಸಂದ್ರ 82 1 ತಾವೇರಿ ನೀಂ೪ವರಿ ನಿಗಮ GOT 3 18 
ದೆಂಡಿಸಶಿಷಪರ ಖಿಂಗಸೆಂಃ 63 ಈ ಆಳಾರೆ ಕಂಡೆ ಬೀಳು GOT 3 16 
ದಂಡಿನಶಿವರ ಸಿಂಗಸಂದ್ರ [i] & ತಾಮೇದಿ ಫೀಯಾಲರಿ: ನಮ GOT 9 33 
ದಂಡಿನಕಿವಡ ಸಿರಿಗೆ 67 $ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ಸಿಗದು GOT 0 22 
ಹಂಡಿನಶಿವರೆ ಸಿಂಗೆಸಂ 68 ಈ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GOT 3 24 
ದೆಂಡಿವಸಿವದೆ 69 [3 ಗೋಮಾಳ GGO 14 ಪ್ರಿ 
ದಂಡಿನಶಿವರ ಸಿಂಗಸಂದ್ರ 70 1 ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ. ನಿಗದು GOT 2 22 
ದಂಡಿನಶಿವರ ಸಿಂಗಸೆಂ। 70 2 ಸಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ. ನಿಸವಾ GOT 1 20 
ದಂಡಿನಶಿವರ ಸೆಂಗಸಂದ್ರೆ 70 3 ತಾಷೇರಿ ಸೀರಾನರಿ ನಿಮ GOT 1 35 
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ದಂದಿನಶಿಪರ ರಿ [cor| #$/| 0 |0| 
ದಂಡಿನಶಿವರ EEE 
ರಿ Passes sor| $s] 1 |0| 
EE ನೆ HT sor| 2 | 23 |0| 
| ತಂಡಿಷತಿವರ | ಬ್ಲಾಡರಪಳ್ಳಿಕಾವಲ್‌ | 42 at 
ಸಂನಿಸರಿನರ | ವ್ರಾರರಣಳ್ಳಿಕಾವರ್‌ [33 9 Ee (so 4| 0 |0| 
ರಾನನಿವರ | ಜ್ರಾಡರತಳಿರಾವರ | 44 Ev sor] 4] 0 |0| 
| ದಂಡಿನಶಿವರ | ಬ್ರಾಡರೆಹಳ್ಳಿಕಾವಲ್‌ | 45 | so| 4] 6 |0| 
ಸಂಸತವ] ವಾಡರವೆನಿತಾವರ್‌ HE Gor| 4] 8} 0} 
ರಾನಿಸನವರ | ಬ್ವಾಡರನನ್ನಿಕಾಪರ್‌ (eorf 4/0 |0| 
ದಂನನವನ | ಬ್ಯಾಡರವನಿನಾವಲ್‌ sor| 4/7 0 |0|] 
ತತಾ] ಸಾತ 'ಬ್ಲಾಡೆರಪಳ್ಳಿಕಾವಲ್‌ 1p (cov 3] 1} 
ದಂಡಿನಶಿವರ [ass ಕಾವಲ್‌ cor] {| 1 | 0 | 


ಗಾನಿನನಿವರ a CN AEN ENE 
ಶಂಡಿನನಿಡರೆ ಭಾಡರನಳ್ಳಿಕಾವರ್‌ ಮೀಲು cor | 4 ] 0 


i 


<J 


ಸಿ 


ವ RN 
| ಜೀಮಾವತಿ ನಾಲೆಗೆ ಭೂ 
ದಚ್ಚೇಕಟ್ಟ ಕರಹೊರು 144 | 48 7 CREE sor | 9 2 
[ei] 


್ಥಿ 
ಡಬ್ಬೇಸಟ್ರ ಕಣಷೊರು 149 ೫ ಸರ್ಕಾರಿ ವಶ YF pS 32 ry 
ರಬ್ಲೇಢಟ್ಟ | ಕಣತೂರು 150 K ಪಾವಾ ಇಾಲೆಗಬಾ್ಯಾಸನ | GOT | 1 13 [] 
ದಬ್ಲೇಢಟ ಕಣಡೊರು 151 « ಬಡಗಿ ಇಮಾಂ Gor | 2 37 | 0 
ಅಟ್ಟ ಕೆಣತೂರು. 169 - eee wy asm | GHB | 1 13 
ಬ್ವೇನೆಟ್ಟ ಇಂತಾ | ನಮಾತನಾಳಿಗಳುಾಂಸ | GOT | 1 | 
| ಡೆಬ್ಬೇಷಚ್ಛ ಶಣತೊರು 173 [i ಪರಾರಿ ದರಪರ್ವವ ಸಾಲ್ದು ಬನ್ನಿ [SS [i 
ತೆಣಹೊರು 186 4 D [) 
ಕಣತೂರು 186 1೩2 28 0 
ನಣತೊರು 186 | 133 0 0 
ಕಣತೂರು 186 1h a 0 
ಕಣಚೂರು 1886 28 18 0 
ದಬ್ಬೇಘಟ್ಠ ನಣತೂರು 186 2b [] 36 9 
| ಡಬ್ದೇಘಟ ಕಣತೊರು 186 [3 
ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಕಣತೂರು 187 3 


8 
El 


[ದಧ | ಕಣತೊರು | 107 5 Sa ವಗ ಧೂ 
Sm Uns | |r| GO| i | 2 


ಖೇಯಾನಶಿ ನಾಲೆಗೆ ಛೂ 
DENSE 


ಬೇಮುಟಿತ ನಾಲಿಗೆ ಭೂ 
ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಕೆಣಡೂರು. 189 1c KN GoT 0 


'ಹೇಮಖಿ ಹಾಲಿಗೆ ಭೂ ಸ್ಯಾಡೀನೆರಾಗಿದೆ| 


ಕಾಮೇರಿ ನೀರಾಖೆರಿ ನಿಗಮ 
ಕಾವೇರಿ ವೀರಾಪರ ನಗದು 


ಕಾಷೇರಿ ಫೀರಾವರಿ ನಿಗ 


os |0| 

rer o| 5/0! 

CNN SON 

: 2 |0| 

[ಪಚ್ಛೀಢಣ್ಟ | | ಹ 0 |0| 
ರೆಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಕರೆಡಿಗರೆ 37 2 ತಾದೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ | GOT 0 20 ke 


[ 
0 


kc 
5|5|5 6|5|5/5 5 
0/00 0/0/00 [U] 


milla wl SRN $18 3] 
spss boolsaesep | ii ilk 3 
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| 2 |] 
24 
24 
24 


4 
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ಸಷ್ಟವೆ ಮಡಿ 
ಕಾವೇರಿ ನೀರಾಜರಿ ನಿಗದ; 
ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ 
ಇಾವೇದಿ ನೀರಾವರಿ ನಿ 
ಹಕಾರಿ ಸಳ ನರ ಬಾವಿ 
CET 
ಲೇಮಾನತಿ ಬಾಲೆಗೆ 
ಹೇಮಾರತ, ನಾಳೆಗೆ ಭೂ ಸ್ಯರೀನೆ 
ಹೆಳಮೆಖವಸಿ ನಾಳೆಗೆ ಮ 
ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆಗೆ ಭೂಷ್ಡಾದಿನವಾಗಿದೆ] GOT 


3 

[i 
STE 

3 
SESRES 

1 


ತಡ y 
SERIE AA ತ $3 3 
EEE B B85 31213 


ದಲ್ಬೇಘೇಲ್ವಿ | ಶಡೇಹೆಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್‌ 22 8 | 
ದಚ್ಛೇಘಟ್ಟ | ಕಡೇಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್‌ 98 0 ಪಾಲಕ ದರಾಜು ಆಗತನ್ಯದ್ರಾ GoT | 230 37 0 
ದಷ್ಟೇಘಟ್ಟ ಕೆಡೇಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್‌ 98 24-3 ಸತೇರಡಿಡಿ ವಿ GOT 3 0 [ 
ದಚ್ಛೇಘಲ್ಟ | ಕಡೇಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್‌ 100 ಗ ನೀಲು GOT 5 27 0 
ದಲೇಘಣ್ರ | ಜಕಡೇಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್‌ 101 £ ಪುಟ್ಟುಬವು ಪಲಾಲ್‌ತಸ್ಕಡ್ತ | GOT 5 19 0 

F; Mk ವರ್ಮರ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು. py 
ಡೆಚ್ಬೇಘಟ್ಟ | ಕಡೇಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್‌ 102 ಧು coT| 5 5 0 
ದಬ್ಲೇಘಟ್ಟ | ಶಡೇಹಳ್ಳಿ ಶಾಪಲ್‌ 129 K ಹುಬ್ದಗಾವಲಾ GoT | 5 KEN [] 
ಘಟ್ಟ | ಕಡೇಕಳ್ಳಿ ಕಾಪಲ್‌ 130 § ಸೆರಾರಿ ಗ್ರಾಮರಾಣ cor} 8 34 [] 
ಡಚ್ಛೇಘಟ್ಟ | ಕಡೇಸಳ್ಳಿ ಕಾಪಲ್‌ 138 p ುಟ್ಞುಗಾದಲಾ GoT | 0 24 0 
ದಖ್ಬೇಘಟ್ಟ ತೆಣತೂರು 3 4 ಸರ್ಕಾಡದೆ ವರ GoT [ 35 a 
ದೆಚ್ಚೇಘಟ್ಟ ಕಣತೂರು 9 1 ಳಾದೇರಿ ನೀರಾವರಿ' ನಿಗು GOT 4 3 0 
ದಟ್ಟೇಘಟ್ಟ, ಕಣಷೂರು 9 5 ತಾಜೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗೆ GoT | 0 1 [i] 
ದಬ್ನೇಘಟ್ಟ ಕಣತೂರು 10 5 ಸಾವೇರಿ ನೀಂಉವರಿ ಸಿಗು GoT | 0 3 [) 
ದಬ್ನೇಘಟ್ಟ ಕೆಣತೂರು: 10 8 ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GoT.| 0 1 0 
ಬಚ್ಛೇಘಟ್ಸಿ ಕಣತೊರು 11 2 ಕಾವೇರಿ ಬೀರಾವರಿ ನಿಗಮ. GOT [) 28 0 
ಕಿಲ, ಕಣಹೂರು 17 3 ಕಾದೇರಿ ನೀರಾಜರಿ ನಿಗಮ GOT 0 9 0 
ಘಟ್ಟ ನಣತೂರು 18 1 ಕಾಮೆರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GOT [) 8 0 
ಫಟಿ ಶಣಡೊರು 19 31 ಕಾಮಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GOT 0 11 0 
ಘಟ್ಟ ಕಣಡೊರು 19 3 ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GOT 0 1 [) 
ಗೇಘಟ್ಟ ಕಣತೊರು 19 4 ಸಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GOT 0 3 0 
ಘಃ ಕಣಡೂರು 19 5 ತಾಟೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GoT 0 [5] 0 
ದೆಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಸಣತೊರು 19 7 ಬೇಲ ನೀರಾವರಿ ನಿಗದು GoT | 9 2 0 
ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಕಣತೊರು 21 4 ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಮ GOT 0 25 0 
ದಲ್ಟೇಘಟಿ ಜೆಣಡೂರು 22 2 ಕಾಜೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GOT 4 3 0 
ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಕೆಣತೂರು 22 5 ಸಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GOT 0 47 0 
ದಲ್ಲೇಘಟ್ಟ. ಕೆಣತೂರು 23 1 ಕಾಬೇರ ನೀರಾದರ ನಿನಮ GOT 0 12 0 
ಘಟ್ಟ ಕೆಣತೂರು 26 78 ಮರಾಟ GKR 0 6 0 
ದಚ್ಛೇಘಟ್ಟ ಕಣತೊರು 34 18 ಸರ್ಕಾರಿ GoT | 0 3 0 
ದೆಬ್ಬೇಘಟ್ಟ . ಶಣತೊರು 31 2 ಸಾರಿ GOT 0 7 [ 
ದಚ್ಬೆಘಟ್ಟಿ ಶಣಡೊರು 3% 3 ಸರ್ಕಾರಿ GOT [) 20 0 
ದೆಬ್ಬೇಢಟ: ಕೆಣತೊರು: 32 ವಿಎನಎಲ, ಕ್ವಾಟ್ರಸ್‌ GGT) 3 34 [ 
ದಚ್ಛೇಥಟ್ಟ ಕಣತೂರು 32 ಧ ಕಣುವಿಸ್ಪಾಟ್ರಿನ್‌ GeT | 3 34 [) 
ದಚ್ಛೇಫೆಟ್ಟ ಕೆಣತೊರು' 32 - ನಜ್ಯತ್ರೊಪಾಲ್‌ ಹಿ | 3} | 
i ಸ್ಞಾಟ್ರಸ್‌ 

ಘಟ್ಟ ಕಣತೂರು 32 ky NRWS Gy GGT 3 34 [4 
| ರಚ್ಛೇಘಟ್ಟ ಕಣಡೂರು 32 ky ವಿಎಸ್‌. ಎಸ್‌.ಎನ್‌ ಸಾಸ್‌ | GGT | 3 34 0 
ದಬ್ಬೇಫೆಟ್ಟ ಕಣಷೊರು 32 . ಸರ್ಶಾರಿಗುಂದಿತೋಟ್ರು GeT | 3 34 0 
ನಬ್ಲೇಥಟ್ಟ ಕಣತೊರು 33 6 ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GOT 0 5 [] 
| ರಚ್ಛೇಘಟಿ ಶಣತೊರು 34 4b ಕಾಮೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿನದೆ GOT 0 25 0 
| ದದ್ಬೇಫಟ್ಟ ಕಣಷೂರು 35 3 ನಾವೇಂ ನೀರಾದ ನಿಗಮ GoT | 90 9 0 
| ಡದೆಚ್ಬೇಫಟ್ಟ ಕಣಡೂರು 37 ] ಬಾಖೇರಿ ನೀಜಾದರಿ ನಿಗರು GoT | 1 [] 0 
ದೆಚ್ಬೇಪಚ್ಛ ನೆಣತೂರು 37 2b 'ಫಾಜೊರಿ ನೀದಾವರಿ ನಿಗಮ: GoT | 0 14 0 
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GOT 


್ಹಿಬಿರಾಾ 
ನೀರಾವರಿ ನಿಗದು 


ಕಾದೇರಿ ನೀಡಾವಡಿ ನಿಗೆಡು 


ರಿ ನಾರಣಮು 
ಸಿ ಹಲಾ 
ತಿ ನಾಟಿಗೆ 


ಲ 


ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಳ 
'ಮೇವಧು ಐನಾತಿ ಆಳಶಿಂ; 
ಸರ್ರಾರಿ ಗುಮಸೆೀವು. 


ಹೆಲ್ಲಾಬನ್ನಿ ಭಯು ಸಾರಿ 
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ನಥೆಟ್ಟಿ 


ದಚ್ಛೇಷಟ್ಟ | ಇಳ್ಳೇಸಹಳ್ಳಿರಾವಲ್‌ 


| ದಟ್ಟೇಥೆಟ್ಟ | ಇಳ್ಬೇಸಹಳ್ಳಿರಾರೆಲ್‌ 


ಡೆ 

ಡ 

ದೆಬ್ಬ 
ಘಟ್ಟಿ 


Cageg sds 


BIE $3 
JHE JIE 


ದಟ್ಟೇಫಟ್ಟಿ 


EFEPEPEPPPEPERERE $ 
Seiad ESET JCS 


ದಚ್ಛೇಘಟ | 'ಅಲದಸಳ್ಲಿ 26 10 9 

ದಚ್ಛೇಘಟ್ಟ ! ಅಲದಕಲ್ಲಿ 26 T 5A a 
ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ | ಅಲರಕಳ್ಳಿ 26 9 9 [ 
ದೆಬ್ಛೇಷೆಟ್ಟ | ಅಲದಹಳ್ಳಿ 30 _ 9 8 
ದಬ್ಬ್ಲೇಘೆಟ್ಟ | ಅಲದಹಳ್ಳಿ 30 [ 8 
ಸಚಿ ಘಟಿ ಆಬದೆಹಳ್ಳಿ 32 4೮ 0 0 
ದೆಚ್ಚೇಘಟ, ಆಲದಹ 32 20 [ 0 
_ದೆಬ್ಬೇಪಟ್ಟ - . ಅಲದಹಳ್ಳಿ 37 0 5 0 
ಡಟ್ಛೀಪಟ್ಲ |  ಅಲರೆಳ್ಳಿ 38 4 | 25 [) 
ದೆಬೆ ಘುಟ್ಟ | ಅಲದಹಳ್ಳಿ 39 1 ತಾನೇರಿ ಹೀರಾದರಿ ನಿಗಮ: GoT 1 18 [] 
ದೆಬ್ಬೇಘಟ್ಟ | ಅಬಲದಸಣೆ' 39. 2 ಕಾಬೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಗು GOT [] 9- 0 
ಬಬ್ಲೇಪೆಟ್ಸ ಅಲದಹಳ್ಳಿ ° 40 3 ಕಾದೇರಿ ಧಿಂಾಯರಿ ನಿಗಮ GOT 2 3 0 
ದಬ್ಬ್ಟೇಟಿಟ್ಟ' ಆಲದಹಳ್ಳಿ 40 § ಕಾರೇೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GoT 0 27 [U 
ದೆಬ್ನೇಷಟ್ಟ ಆಲದೆಹೆ 40 6 ಕಾವೇರಿ ಶೀರಾವರಿ ಸಿಗದು GOT [ 37 0 
ದಬ್ಲೇೇಘಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ 41 19 ಕಾದೇವ ನೀರಾಜರ ನಿಗದು GOT [4] 31 0 
ದಬ್ಲೇಘಟ್ಟ ಚಲದಹ" 41 B ಕಾವೇರಿ ನಿರಾವರಿ ಧಿಗಮ GoT [Ud 36 0 
ದಬ್ಲೇಘಟ ಅಲದಹಳ್ಳಿ 41 9 ಕಾಯೇರಿ ನೀರಾವಿ ನಿಗಮ GOT [J 25 0 
ಘಟ್ಟ ಆಲಹಳ್ಳಿ 42 5 ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ಶಿಗಮು GOT 0 24 0 
ದೆಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಆಲದಹೆ' 42 68 ಕಾರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗವಾ. GOT 0 20 0 
| ದಚ್ಛೇಘಟ್ಟ ಆಲಡೆ 4ತ್ತಿ ಈ ಕಾಮೆಡಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GOT 3 3 0 
ಚಬ್ಲೇಘಟ್ಟ ಆಲಡಹ 44 2 ತಾದೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GOT 1 18 [) 
ದೆಬ್ಛೇಫಟ್ಟ ಆಲಡಹೆ 44 3A ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GOT 0 25 0 
ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಅಲದೆಹಳ್ಳಿ 46 ಕ ಹುಟ್ಟಾ ಬಸ್ತಿ GHB 0 31 0 
ಘಟ್ಟ ಟಲದೆಹಕ್ಳಿ 53 k ಗೋಮಾಳ GGO 7 27 [] 
€ಥೆಟ್ಟ ಆಲದ 55 [ ಸಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ GGO | 145 22 0 
ದೆಬ್ಬೇಘೆಟ್ಟ ಆಲದಹೆ 55 0 ರ್ಮಾರಿ GOT 2 20 0 

ದಚ್ಬೇಫಲ್ಟ ಆಲದಹಳ್ಳಿ Po pe srl 2| 2 |0. 

ಘಟ್ಟಿ ಆಲದಹಳ್ಳಿ 60 4 ತಾದೇರಿ. ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GOT [] 33 [4 
ದಚ್ಛೇಘಟ್ಟ ಅಲದಹ" 60 5 ಸಾಪೇರಿ ನೀರಾವರಿ ಸಿಗದೆ. GOT 0 14 0 
ದಬ್ಬೇಢೆಟ್ತಿ ಆಲದಹಳ್ಳಿ 60 7B ತಾಬೇರ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GoT [ 18 [) 
ದೆಚ್ಛೇಘಟ್ಟ ಆಲದಹಳ್ಳಿ & 5 'ಕಾಹೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗರು GoT [ 26 0 
| ದಚ್ಬೇಘಟ್ಟ ಅಲದಹ' 51 § ಪೇರಿ ನೀರಾವರಿ ಸಿಗದು GOT 0 23 [) 
ದಚ್ಛೇಘಟ್ಟ ಆಲದಹಳ್ಳಿ 62 4 ಕಾವೇರಿ ಔೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GOT 1 7 ks] 
ಟ್ಟೆ ಘಟ್ಟ ಅಲದಪಳ್ಳಿ 68 2 ಎಸ್‌ ಎ ಖರಾಬ್‌ GKR Q. 2 Ke 
ದಚ್ಛೇಜಟ್ಟ ಅಲದಹಳ್ಳಿ 87 ಪ್ತಿ ಸಾವೇರಿ ನೀದಾದರಿ ನದು GOT 6 5 8 
ದಬ್ನೇಘಟ್ಟ ಆಲದಕ' 104 ಹೆಕಾಳಲಿ GoT 3. 28 0 
ದೆಚ್ಛೇಪೆಟ್ಟ ಆಬದಕೇ 148 4 ಸಹಾಂರಿ GOT 2 17 [ 
ದಬ್ಟೇಘಟ್ಲ ಆಲದಹ' 120 4 ಬೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GoT Ke 21 0 
ದೆಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಇಳ್ಲೇನಹಳ್ಳಿರಾವಲ್‌ ( K ಸಾರಿ ಬೀಳು GOT ] 19 0 
ದಬ್ಲೇಘಟ್ಟ ಇಳ್ಟೇನಹಳ್ಳಿಕಾವಲ್‌ 2 ky ಸರ್ಕಾರಿ ಬೀಳು GOT [ 30 [] 
ದೆಬ್ಗೆಸಘಟ್ಟ ಇಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿಕಾವಲ್‌ [] * ಕಾರೇರಿ ನೀಉದರಿ ದಿದ GOT 3 15 0 
ಡೆಬ್ಬೇಫಟ್ಟ ಇಳ್ಸೇನಪೆಳ್ಳಿರಾವಲ್‌ 7 [KU ಬೊಣೇಗೌ್‌ತ GOT | 851 [( [ 
ಬಿಬ್ದೇಘಟ್ಟ | ಇಲ್ತೇನಹೆ ಹಾಪಲ್‌ 7 [4 'ಯವತಿ ನಾಲೆಗೆ GOT 651 7 [0 
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ದಚ್ಛೇಘಟ್ಟ ನಾಗಲಾಪುರೆ 222 4B ಎರಾಟಾ Tore] 0 | CS SEN 
ರಬ್ರೇಹಟ ನಾಗಲಾಪುರ 222 48 ಗ್ರಾಮರಾಣ GoT | 0 5 0 
ದಬ್ಲೇಘಟ ನಾಗಲಾಪುರ 222 582 ಗ್ರಾಮ Gor | 0 4 [) 
ದೆಚ್ಚೇಘಟ ನಾಗಲಾಪುರ 222 68 ದಾ for} 2 - 1 [) 
ಸಾಗಲಾಪುರ 228 6 ಕಾಜೀರಿ ನೀಣಖಂ ನ | GOT | 0 2. |.0 
ನಾಗಲಾಪುರ 233 2 ಮಸ್ತಾಗಿ 6c0] 1 37 [) 
ನಾಗಲಾಪುರ 233 3 ಜರೇದಖೇ eso] 1 36 0 
ಸಾಗಲಾಪ್ರೆರ 235 5 ಸಾಮೇಂ ನೀರಿ | GOT | 0 29 0 
ನಾಗಲಾಪುರ 241 § ಶುರುಮಂತೆ GoT | 1 28 0 
ನಾಗೆಲಾಷ್ಟೆರೆ 247 2 ತಾವೇರಿ ಏಿನಾರರಿ ನಿಗಮ aoT 2 > 0 
ನಾಗಲಾಪುರ 257 0 'ಸುದ್ದಬಸ್ಟಿ ಖರಣು GKR | 163 | 37 0 
ನಾಗಲಾಪುರ 258 0 NF 2ನ |GOT]| 39 32 0 
; ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ನಾಗಲಾಪುರೆ 258 [ ಸಾರಿ ನೀಟ cor | 39 32 0 
| ದಬ್ಬೇಘೆಟ್ಟ ಸಾಗಲಾಪ್ಪರ 259 ” ಜಾರಿ ಬೀಳು GoT | 29 21 0 
| ದಬ್ಬೇಪಟ್ಟ ನಾಗಲಾಪುರ 260 6 ಸಾರಿ ಬೀಟ GoT | 3 23 [J 
| ದಬ್ಬೇಪಟ್ಟ ನಾಗಲಾಷ್ಟರೆ 261 7 ಸರಾರಿ ನೀಲಿ Gor} 11 22 [) 
ದಬ್ಬೇಥೆಟ್ಟ ನಾಗಲಾಪುರ 265 0 'ಸೋರಳಿ G60 | 31 38 0 
ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ನಾಗಲಾಪುರ 266 [) ಗೋಮಾಳ ceo] 30 13 0 
ೇಷಘೆಟ ನಾಗಲಾಪುರ 267 § ಗೋದಾನ cao | 28 32 [) 
ದಬ್ಬೇಘಃ ನಾಗಲಾಪುರ "| 268 0 ಗೋಮಾಳ Geo] 5 4 [] 
ದಬ್ಬೇಘಟ ನಾಗಲಾಪುರ 271 * ಹುಳುವಾಡಿ ಮನಾಂ GoT | 4 36 0 
ದಬ್ಬೇಪೆಟ್ಟ ಸಾಗಲಾನುುರ 277 * ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ cor| 4 10 [) 
ಘಟ್ಟ ನಾಗಲಾಪುರ 279 7 ಸಾರಿ ಳಾ gor | 5 23 [) 
ದೆಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ನಾಗಲಾಪುರ 280 2 'ಕಾಮೇರಿ ನೀರಾಜರಿ ನಿಗಮ GoT | 1 32 0 
ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ನಾಗಲಾಪುರ 281 1 ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GoT | 1 28 0 
| ದೆಚ್ಚೇಘಟ್ಟ ನಾಗಲಾಪುರ 281 2 ಶಾಖೇರಿ ನೀರಾವರಿ ಸಿಗಿದು: GoT 1 25 [t] 
ದೆಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ನಾಗಲಾಪುರ 281 3 ಚೇರ ನೀರಾನರಿ ನಿಗಿ Gor | 1 24 [i 
ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ನಾಗಲಾಪುರ 202 1 ಗ್ರಾಮಳಾಣ cor | 90 3 0 
ದೆಬ್ದೇಢಟ್ಟ . ನಾಗಲಾಪುರ 329 § ಬರು GKR 1 34 [iN 
ದಬ್ಚೇಘಟ್ಟ ನಾಗೆಲಾಪೆರ 341 ಹ ಸಕಾರಿ GoT [) qd 0 
ದಚ್ಬೇಘಟ್ಟ ನಾಗಲಾಪುರ 355 ” ಸರಾರಿ GoT | 2 4 0 
ರಬ್ಬೇಫೆಟ್ಟ ಸಾಗಲಾಪುರ 361 ಇ ಧಾರಿ ಗೋಮಾಳ GKR | 0 29 [ 
ದೆಬ್ಬೇಷೆಟ್ಟ 'ಬೆಂಸಿಕೆರೆ 1 10 ಕಾದೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗದು cor | 90 27 0 
ದಬ್ಬೇಘಟ ಬೆಂಕಿಕೆರೆ 1 1B ಸಾವೇರಿ ನಿಸರಾಷರ ನಿಗಮ GoT | 0 18 [) 
ದೆಬ್ಬೇಘಟ ಬೇಂತಿಕೆರೆ 1 4 ಕಾಬೇರಿ ನಿಂಯರಿ ನಿಮಯ: Gor} 2 2 0 
ದೆಬ್ಬೇಪಟ್ಟ 'ಬೆಂಕಿಕೆರೆ 4 7A ಬೇರಿ ನೀಉದರಿ ನಿಗಮ gor | 0 26 0 
ದಬ್ಲೇಘಟ್ಟ ಬಂಕಿಕೆರೆ 1 7B ಎಜಕೇಶನ್‌ ಜಮೀನ್‌ GoT | 90 2 [ 
ದೆಬ್ಬೇಘೆಟ್ಟ ಬೆಂಡಿಕೆರೆ 1 8A ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ coT | 6 25 0 
ದಬ್ಬೇಚೆಟ್ಟ ಬೆಂಕಿಕೆರೆ U 9 ಸಾವೇವ ನೀರಾವರಿ ನಿಮ GOT 0 30 [ 
ದಚ್ಛೇಘಟ ಬೆಂಕಿಕೆರೆ 10 ಸ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಮ GOT 6 23 0 
ದಬ್ಬೇಘಟಿ ಬೆಂಕೆಕೆರೆ 12 * ಸಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಸ GoT | 33 14 [) 
ದಬೇಘೆಟ್ಟ ಬೆಂಕಿತೆರ 13 * ಗೊಳಮಾಳ aco] 3 29 [) 
| ದಬ್ರೇಷಟ್ಟ ಬೆಂಕಿಕೆರೆ 21 y ಗೊರೆ Geo | 32 10 9 
ಬೇಂಕಿಕರ 22 g ಸೋಮಳೆ Gao} 2 27 [] 
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ದಚ್ಬೇಘಟ್ಟ | 'ರೇವನಾಯ್ದನಹಳ್ಳಿ 


EIR STEHT 
CEN SE SN AANA so 
G6o 20 


ಸಚ್ಛೇಧಣ್ರ 1 ರೇವನಾಯ್ದನಡಳ್ಳಿ Ce — 0 
ರಚ್ಛೇಶಲ ರವನಾಯ್ದನಸ್‌ | 5 ಹಾ CNN 


ದೆಚ್ಛೇಘಟ್ಟ ದೇವನಾಯ್ಕೆನಹಳ್ಳಿ 
ರಚ್ಛೇಣಟ್ರ.|- ದೇವನಾಯ್ದೆನಹಳ್ಳಿ . 
ಡಚ್ಛೀಘಟ್ಟ | ದೇವನಾಯ್ದನಹಳ್ಳಿ 
ದೆಚ್ಲೇಪಟ್ಟ | ರೇಪನಾಯ್ದನಹಳ್ಳಿ 
ದಚ್ಛೇಘಟ್ಟ ದೇವನಾಯ್ಸಸಹಳ್ಳಿ 


ಸವದಿ ಸವನಾಜ್ಯನತ || ವಾ CREWE 
a 


Es ಬ್ರೇಘಟ್ಟ ರೇವನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ pee 

ಸ ಅಣ | ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇ್ರಾಭಿಷ್ಠದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಡಜ್ಟೇಶಿ 

ದೆಬ್ಲೇಚೆಟ್ಟ ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಎ 

ದೆಚ್ಬೇಘೆಟ್ಟ | ದೇವಿಕಳ್ಳಿ 36 3 ಇಮಂ ನೀರಾನರಿ ನಿಗಮ CN EET 
ದಚ್ಬೇಘಿಟ್ಟ | ದೇವಿಹಳ್ಳಿ —— 1 ತಾದೇಲಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ iiss 
ದಬ್ಲೇಘಟ್ಟ ದೇದಿಹಳ್ಳಿ —— ಕಾವೇರಿ ನೀಉಟರಿ ನಿಗಮ GoT 

ದಟಟ simese [Soro |3| 

ಸ EE ವ 

ಡೆಚ್ಛಪಟ್ಟ | ಡೇವಿಪ್ಳಿ | 42 | SE 
ದೆಚ್ಬೇಘಟ | REI IER ENE 
ದೆಚ್ಛೀಘಟ್ಟ | ಡೇವಿ | 42 [Pp | ee | G60 2 | 0 [0 | 
ದಚ್ಛೇಧೆ mae —Teel fo To 
ಸ SR ET 
mg dH ese Jor 3a 

de ag Se ooo oso 

SR Es Jor sso 
ಸ CEES EH 
MT srs [oor] os |0| 
ದೆಚ್ಛೇಪೆಟ್ಬ |  ದೇವಿಕಳ್ಳಿ 1 oom | CO] 0 | |0| 
Talos 
ದೆಬ್ಬೇಫಟ್ಟ ದೇವಿಹಳ್ಳಿ 94 + ವೇರಿ ನಾದಾಬರಿ ನಿಗದಿ gor| 1 | 10 |0| 
ರಚ್ಛೀಪಟ | ಸಡುವನಹೆಳಿ 2 4 ಇತಿ Kr 20. [] 
ದಬ್ಬೇಘ್ಟ | ಸಡುವನೆಹಳ್ಳಿ 4 cort| 1 | 31 [) 
ಚ್ಟೀಪಟ್ಟ | ನತಿನನತಕಿ sme [oor 
ದೆಚ್ಚೇನಟ್ಟ ನಡುವನಹಲ್ಳಿ 38 ಹ ವನ್‌.೦ಿಬರಾಬ GKR| 0] 4 [) 
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28 ಶಾವಿ ಪಾನ ಹ್ರೌಡಣಾಖೆ GoT [) 20 [] 
\ ಜೇಮಾವಸಿ ನಾಲೆಗೆ GOT 9 32 0 
| ಹೇದಾವಿ ನಾಲೆಗೆ ಭೂ್ತಾರ: | GOT | 0 9 0 
5 ಪೇಧೂವೆತಿ ನಾಚಿಗೆ GOT 0 36 0 
6 ಬೇವಾವಸಿ ನಾಲೆ GOT [] 32 0 
| 16 ಪೇಮಾನತಿ ಹರೆ GoT| 0 26 0 
1A ಡೇದಾದತಿ ನಾಲ GOT 1 13 0 
2 ಪೇಮಾನಸ ನಾಚಿಗೆ ರೂಷ್ಠಾಿನ | GOT 0 34 [) 
20 ಹೇಮಾಯ ನಾಲೆ GOT 0 25 0 
3 ಮಾನು ನಾಲೆ GOT 0 29 0 
4 ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆ GOT 0 26 0 
6 ಸಮಾನ ನಾಲಿ GOT 0 5 0 
ಯೇದಾಡತಿ ನಾಲೆ GOT 3 36 0 
2A 'ಮೇಮಾವತ ನಾಲೆ GOT 0 17 0 
28 ಪೆಮಾವತಿ ನಾಖೆ GOT 0 47 0 
3A ಪೇಮಾಬತಿ ರಾಲ್‌ GoT 1 29 0 
38 ಹೇಮಾವತಿ ವಾಲೆ GOT 41 27 0 
1 ಖೀಮಾಮ ನಾಲೆ GoT | 0 33 [) 
2 'ಹೇಖಾರಸಿ ನಾಲೆ GOT 0 18 0 
2A ಶಾಲಿರಾಸನ ಪ್ರೌಧಶಾಲೆ GOT 0 33 0 
2C ಗರಿವಾಶನ ಪ್ರೌಭಳಾಲೆ GOT [) 17 [) 
20 ಶಾರಿದಾಪನ ಪ್ರೌಡಲಾಲಿ GOT 0 14 0 
a ಗೋದಾಳೆ Gao | 46 14 0 
p ಗೋಯಾಲ GGo| 67 27 0 
1 ಖೇಮಾವರ ನಾಬೆ GOT 1 16 0 
1 ಜೇಮಾವರಿ, ನಾಲೆ GOT 4 7 0 
2 ಹೇಮಾವಸಿ ನಾಲೆ GoT | 0 25 0 
1A ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆ GoT | 2 14 0 
2 ಬೇಮಾಣಸಿ ನಾಖೆ GoT 1 18 0 
3 ಪೇನ ನಾಡೆ GoT | 0 37 0 
4 'ಶೇಮಾವಸಿ ಸಾಲೆ GOT 0 12 [i] 
5 ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆ GoT | 0 23 [] 
2A ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆ GOT [#] 22 0 
5 ಪೇಮ ನಾಲೆ GOT 0 22 0 
6 ಹೇಶವಸಿ ನಾಖೆ GOT 0 F} 0 
2 ಹೇಮವತಿ ಸಾಲೆ GoT 4 8 [y 
ಸಕಾರರಿ ಗೋಮಾಳ GGo 4 4 0 
ಸ ತೆರೆ ಚಗಳ GKR | 122 32 0 
ಟ್ಟ 'ಸರಾರಿ ನಮಲ Gao} 0 7 0 
¥ ಸಂರಾರಿ ಗೆನೀಿಮಾಳೆ Geo} 0 15 0 
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ದೆಬ್ಬೇಘಟ್ಟ |  ಗೋವಿಂದಘಟ್ಟ 


p 5 rE 
ದಬ್ಲೇಣಿಟ |  ಗೋವಿಂದಫೆಟ್ಟ ವ T 28 [i] 


ನ &; 
ದಬ್ಬೇಖಿಟ ಗೋವಿಂದಪಟ್ಟಿ 1 | 0 
au | Sacdodd SCAN 
ಪಚ್ಚಿಪಟ | ಗೂವಂದಪಲ್ಲ BEDE 
ದಪ | ಗಾಂದಿ 3 
ದಚ್ಚತಂ[ ಗಾವಂಡಧಲ ESBS 
ದಬ್ಬೇಣಿಟ್ಟ | ಗೋವಿಂದಥೆಟ್ಟ [0 
ದಟ್ರೇಘೆಟ್ಟ ಗೋವಿಂದನೆಟ್ಟ [0 | 
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ಡಚ್ಬಿಣಣ್ಲ | ರಾಜಾವುರ CN NN 6೦ [a 30 [) 
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| ಿರಾಬ GKR | 4 21 [) 
4೧2 ಕಾಂತಾ ೫ | G07] 0 1 0 | 


ದೆಬ್ಬೇಘಟಿ ಸಾದರಹಳ್ಳಿ 165 R ತಾಡೇರಿ ನೀಲದರಿ ನಿಗರು GoT 5 [] ) 
ದೆಚ್ಛೇಘೇಿ ಸಾದರಹಳ್ಳಿ 1686 ಹಃ ತಾವೇಶಿ ನೀಶಾಖರಿ ನಿಗಮ GOT 4 30 [) 
ದೆಚ್ಬೇಘಟ್ಟ |  ಸೋಪನಣಳ್ಳಿ 4 * 'ಮುಷ್ಟಪ ಗೋಮಾಳ Go 1 21 [) 
ದೆಬ್ಲೇಘಟ, ಸೋಪನೆಹಳ್ಳಿ § 101-p2 ವಿನ್‌ ಐ ಬರಾಬು GKR 0 2 0 
ದೆಬ್ಬೇಪಟ್ರ ಸೋಷಪನಹ' 5 2ಸA2 ಪಿನ್‌. ಎ ಬಧಾಖು: GKR 0 [i] 12 
ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ 'ಸೋಪನಹಳ್ಳಿ 5 282 ನನ್‌ ಎ ಖರಾಯು GKR [3 1 8 
ಬೆಟ್ಟೆ ಘಟ್ಟ | ಸೋಪಸಕಳ್ಳಿ 5 202 ಎನ್‌ ಎ ಶುಭಾಬು GKR 0 0. 8 
ಡಬ್ಬೇಘಿಟ್ಟ ಸೊಣನಹ 6 38 ಗ್ರಾಮನಾಕ್ಕೆ GOT ಸ 0 [ 
ದೆಬ್ಬೇಘ ಸೋಪನಶಳ್ಳಿ 27 4 ಸಶಾಾರಿಗುಂಡುತೋವು GGT | 0 38 0 
ದಟ್ಟೇಘಟ್ಟ ಸೋಪನಕಳ್ಳಿ 69 [) ಸಾಂ ಗೋಮಾಳ Go | 15 23 0. 
ದೆಬ್ಬೇಘೆಟ್ಟ ಸೋಪನಹ' 72 [( ಸಕಾರಿ ಗೊಃಮಾಳ GGO 30 44 0 
ಬೆಟ್ಟೇಪೆಟ್ಟ ಹಿಂಡುಮಾರೆನಹ' 29 ೫ ಗೋಮಾಳ GGO 1 9 0 
ದಬ್ಲೇಘೆಬ್ಟ ಹಿಂಡುಮಾರನಹೆ 91 [] ಗೊಮಾಳೆ GOT 47 5 D 
ದಬ್ಲೇಘಿಟ್ಟ ಹಿಂಡುಮಾರನಹಳ್ಳಿ 94 [] ಗೋಧಾಭ GOT 132 20 [1] 
ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಹಿಂಡುಮಾರಸಹಳ್ಳಿ 91 0 ಗೋಮಾಳ GOT 132 20 (9 
ದಚ್ಛೇಘಟ್ಟ | ಹಿಂಡುಮಾರನಹಳ್ಳಿ | 91 apd ಸಾರಿ sor) oo] 2s | 
ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಹಿಂಡುಮಾರನಹಳ್ಳಿ 95 ೫ ಗುಂಡು ತೊಪು GOT 4 16 [] 
ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಹೆಡಗಿಹ' 1 2 ಕಾದೇರಿ ನಿರಾವರಿ ನಿಗಮ GoT 0 37 0 
ದಬ್ಛೇಘ' ಹೆಡಗಿಹ 1 § ಶಾದೇರಿ ನೀರಾದರಿ ಸಿಗದು GOT 0 9 0 
ದಬ್ಲೇಘಟ್ಟ ಹೆಡಗಿಹ 2 ಕಾವೇರಿ ನೀರಾಖರಿ ನಿಗಮ GoT 4 41 0 
ದಬ್ಬೇಷೆಟ್ಟ ಹೆಡಗಿಹ: [] * ಕಪೇರಿ ನೀಧಾವರಿ ನಿಗಮ GOT 0 18 0 
ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಹೆಡಗಿಫೆ" 7 ಸಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಣಯು GOT 1 10 0 
ಬಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಹೆಡಗಿಹ 9 1 ಸುಮೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಳರು, GoT 3 27 0 
ಟೆಬ್ಬೇಘಟ; ಹೆಡಗಿಹ 9 2 ಮೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GOT 4 25 0 
ದಬ್ಲೇಘಟ್ಟ ಹೆದಗಿಸಃ 19 “yeEé ಬರಾಬು GKR 0 0 [) 
ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಹೆಡಗಿಪ' 19 4 ಉಪೇಶಿ ನೀರಾವರಿ ಸಳ GoT 1 kU 0 
'ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಚಿಡಗಿಹಳ್ಳಿ 19 241 ತಾವೇದಿ'ಫೀಉದರಿ: ನಿಗಮ GOT 0 5 [) 
ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಹೆಡಗೆಹಳ್ಳಿ 19 281 ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GOT 0 pS 0 
ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಹಡಗಿಹಳ 22 4 ಕಾವೇಂ ಫೀಳಾವದಿ ನಿಗಮ GOT 0 20 0 
ದಚ್ಬೇಘಟ್ಟ ಹೆಡಗಿಹಳ್ಳಿ 27 ky ಸಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GOT ki} 14 0 
ದೆಬ್ಬೇಘಟಿ, ಹೆಡಗಿಹಳ್ಳಿ 28 K ಸೃರಾನ GOT 1 22 [] 
ದಬ್ದೇಘಟ್ರಿ ಹೆಡಗಿಹ' 49 [] ಗೋಮಾಳ GGo 52 18 0 
ಟೆಬ್ಗೆೇಘಟ್ಟ ಹೆಡಗಿಹಳ್ಳಿ 54 1A ಸಾರು GKR ‘0 1 [tl] 
ದೆಬ್ಬೇಘೆಟ್ಟ ಹೆಡೆಗಿಹಳ್ಳಿ 67 ಹ ಸೆಳೆ ಅಂಗಳ GKE 11 4 [ 
ದೆಬ್ಬೇಘೆಟ್ಟ ಹೆಡೆಗಿಹಳ್ಳಿ 68 2 ಸಾದೇರಿ ನೀಠಾವಧಿ ಗಮ GOT 0 18 0 
ದೆಬ್ಬೇಫಟ್ಟ ಹೆಡಗಿಪಳ್ಳಿ 70 4 ೫ಾದೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GoT | 41 5 0 
ದಬ್ಬೇಘೆಟ್ಟ ಹೆಡಗಿಕಳ್ಳಿ 71 14 Ja ಏಸ್ಕಾಜಬಾಗಣುತ್ತೆ| GOT | 1 0 0 
ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಹೆಡಗಿಹಳ್ಳಿ 73 2 ಹೇಮಾವತಿಸಾಲೆ GOT 1 18 0 
ದೆಬ್ಬೇಘಚ್ತ ಹೆಡಗಿಹ' 75 20/13 ಖರಾಬು GKR 0 6 [] 
ದಚ್ಛೇಘಟ್ಟ ಹೆಡಗಿಹ' 75 2ಸಿ-ಛ1 ಮರಾಟಿ GKR 0 1 0 
ದಚ್ಬೇಪಟ್ಟ ಹೆಡಗಿಹಳ್ಳಿ 75 28 ಗ್ರಾಮರಾಣಾ GOT 0 20 0 
ಪೆಚ್ಛೇಘೆಟ್ಟ ಹೆಡಗಿಷಳ್ಳಿ 75 38 ಸ್ರಾಮರಾಣ GOT |) 18 0 
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5 1 
ದೆಬ್ಬೇಷಟ 'ವಚೆನಾಗಸಂದ್ರ p] ಸಾಚೇಂಿ ನೀರಾವರಿ 5 Py 
ದೆಬ್ಬೇಪಟ್ಯ | ವಪಬ್ಬೆನಾಗಸಂದ್ರ 4 'ತಾಮೇಂ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ವ GoT p 5 
ದಲ್ಬೇಷಟಾ ವೆಬ್ನೆವಾ * ಸಡ್ಡರೀಸವ್ವ 4 py 
ದಚ್ಛೇಷಟ್ರಾ | ಪಚ್ರೆನಾಗಸಂದ್ರ ಸೋನಾಳ [) 
ದೀಪ ನಾಗಸಂದ್ರ pr ER ° 
ದಬ್ರೇಫಚ್ತ, ವಬ್ಬೆನಾಗಸಂದ್ರ 'ಹುನ್ಡ.ಬನ್ನಿ ಶುದಾಜ್‌ 0 
ಘು, ವೆಚ್ಚೆನಾಗಸಂದ್ರ ಗೊಮಯಾಳ GGO 0 
ದಚ್ಛೇಣೆಟ್ಟ ಜು ನಾಗಸಂದ್ರ ರಾಣಿ ರಸ GoT 0. 
ದೆಬ್ಲೇಘಲ್ತ, ಮಚ್ಚೆ, ಸನಾಗಸೆಂದ್ರೆ 'ಂದುಶೋಟ್ರ' Gor 0 
ಗ ಡೆಚ್ಚೇಫಟ್ಟ ವಚ್ಛೆನಾಗಸೆಂದ್ರ ಗೊಳಮಾಳೆ [ce 0 
ದೆಬ್ಲೇಚಿಟ್ಟ | ಪೆಚ್ಲೆನಾಗಸಂದ್ರ w ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಣಾ | GoT 0 | 
[_ಡಚ್ಟೀಘಟ್ಟ | ವಚ್ಚಿನಾಗಸಂದ್ರ § ಸೋಮಾಳ [7 0 
ದಚ್ಲೀಪಟ್ಟ | ಸಾದರಹಳ್ಳಿ 7 ಮಾ eo fy 
ದೆಬ್ಬೇಘಲ್ವ ಸಾಬೆರಹಳ್ಳಿ bio ಇವೇಂ ನೀರಾವರಿ ೫ | GOT 0 
ದಬ್ಬೇಪೇಟ್ಲ ಸಾದರಕ' 2Block-p36 | _ 3ರ ನೀರಾನರ ನಿಗಮ GoT [) 
ದಬ್ಬೇಫ' ಸಾದರಹಳ್ಳಿ * ಸಾರಿ. ಗೋದೊಳಿ Gao 7 
ದಬ್ಬೇಘೆಟ್ಟ ಸಾದರತೆ ¥ ಉವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GoT 0 
ದಚ್ಲೇಥಬ್ಬ ಸಾದರಹ: 18 ಾವೇಂ ನೀರಾಜರಿ ನಿಗಮ GoT 0 
ದೆಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಸಾದರೆಹ: 1c ಕಾಮೇರಿ ನೀರಾಜರಿ ನಿನಮ GoT 0 
€ಥೇಟ್ಟ ಸಾದರಹ" 2 ವೇರಿ ನೀಲಾವರ ನಿಗಮ GOT 12 
ದಟ್ಟೇಘಟ್ಟ ಸಾದರ 2 ಇಾಪೇರಿ ನೀರಾರರ ನಿಗಮ GOT [1 
ದೆಬ್ಬೇಷೇಟ್ಟ ಸಾದರಹ' 2A ಾವೇರಿ ನೀಡಾದರಿ ನಿಗೆ oT 0 
ದಚ್ಛೇಘ ಸಾದರಹ' 2B "ವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗೆಯ Gor [) 
ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ' 48 ಏನ್‌. ಮರಾರುಬ್‌ GKR 0 
ದಬ್ನೇಣಿಟ್ಟ ಸಾದರಹ: 58 ಏಸ್‌. ವೂಬರಾಲಂ GKR 0 
ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ 'ಸಾದರಹಳ್ಳಿ ಈ ಎಸ್‌.ಮ.ಬರಾಲು GKR 0 
ದಬ್ಬೇಘ' ಸಾದರೆಹಳ್ಳಿ 10 ಕಾಮೇರಿ ನೀರಾವರಿ ಫಿಗದು GoT 0 
ದಚಬ್ಲೇಘಟ್ಟ ಸಾದರಹಳ್ಳಿ 11 ತಾದೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಾ GOT 0 
ದಬ್ಲೇಭೆಟ್ಟ ಸಾದರಹೆ 8 ಸಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GoT 0 
ದೆಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಸಾದರೆಹಳ್ಳಿ [] ಯೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗದು BoT 0 
| ಪಚ್ಛೇಘಟ್ಟ ಸಾಧರಹಳ್ಳಿ 1A ವೇರಿ ಸರಾಡಲಿ ನಿಗರಿ GOT [) 
ಘಟ್ಟ ಸಾದೆರೆಹಳ್ಳಿ 2 'ಉಮೇರಿ ನೀದಾನರಿ ನಿಗಮ GoT 0 
ದಬ್ಬೇಘೆಟ್ಟ ಸಾದರಹಳ್ಳಿ * ಸಾಜೇರಿ ನೀರಾವರ ನಿಗಮ GoT a 
ಬೆಬ್ಬೇಘೆಟ್ಟ ಸಾದರಹಳ್ಳಿ ಈ | ತಾದೇರಿ ಭರಾವರಿ ನಿಗಮ GoT rd 
ದಬ್ಲೇಪಟ್ಟಿ ಸಾದರಹಳ್ಳಿ py 'ತಾೇರಿ ಹೀರಾಖರಿ ನಿಸದು GoT 9 
ದೆಬ್ಬೇಥೆಟ್ಟ ಸಾದರ 5 —- ಇಮಂ ವೀಲಾವರಿ ನಿಸಿ Gor r 
ದಬ್ಬೇಘಟಿ ಸಾದರಹೆ 1 | ಪೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿನ GOT F] 
ದಬ್ಬೇಫೆಟ್ಟ ಸಾದರಹಳ್ಳಿ ಸಳಸ್‌ರಿ ಜರಾಬಾ GKR fi 
ದಬ್ಬೇಪೆಟ್ಟ ಸಾದರಹಳ್ಳಿ *, ಸಾಜೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗರಿ. GoT ny 
ದಬ್ಲೇಹೆಟಿ ಸಾಡರಹಲ್ಳಿ 2 'ಇಾವೇರಿ ವಿರಾಪರಿ ನಿಗಮ GoT fy 
ದೆಬ್ಬೇಘಚ್ಟ ಸಾಶರಹಳ್ಳಿ 3 ತಾವೆಳು ನೀರಾವರಿ ನಿಗಾ GoT 0_| 
ದೆಚ್ಚೇಘೆಟ್ಟ ಸಾದರೆಸ * | ಸಂರರಿ GoT © 3 
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ಮಾಯಸೆಂದ್ರ ಗೈನಾಢಪುರ 24 | 3 ಇಾವೇವಿ ವೀದಾಬರಿ ಹಿಗಮಿ GOT 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಗೈನಾಥಪುರ 25 4 ಗೋಮಾಳೆ Geo 


ಸಾಜಿಸಂದ್ರ  ಗುಡೇನ್ಯಾ | 58 p ES FT 2] 
ನಾಡನಂದ್ರ  ಗುಡ್ಡನತನ್ಸಿ | 1 -: 1 EN 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ಗುಡ್ನೇನಹಳ್ಳಿ 61 2 Es 
ಮಾಯಸಲ: ಸೀನೆಹ 62 | 2 ES 3 
ಮಾಯಸಲದ್ರ. ಗುಡ್ಡೇಸಹೆತ್ಟಿ | [) ಶೀ 1 
ಮಾಯಸಂದ್ರ]  ಗ್ಯೈನಾದಪುರ 1 p ವನಿ ನರಾವರಿ ನಗು 4 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ಗೈನಾಥಪುರ 2 » ಷರಿ ನೀಲಾವರ ನಳದ, py 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಗೈನಾಧಪುರ 3 2 ತಾಬೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ 8 
ಮಾಯಸಂದ್ರ _ಗೈನಾಥಪುರ 7 2 ತಡೀಟಿ ನೌ 1 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಗೈನಾಥಡ್ರರ 7 4 ತೋಟಿ ನೌ 1 
ಮಾಯಸಂಡ್ವಿ ಗೈನಾಟಿಪುರೆ 14 fy ಗುಂದುತೋವ್ಟಿ 2 
| ಮಾಯಸಂದ್ರ ಗೈನಾಥಪುರ 19 * ತೋಪು ಸರ್ಕಾರಿ GGT 3 1 | 
ಮೆಣಯಸಂದ್ರ ಗೈನಾಪಪ್ರರೆ 21 ವಡ ಸರ್ಕಾರಿ GoT 2 33 
ಫಯಸಂದ್ರ | ಗೈನಾದಪುರ 23 y ಣೆ | GKE 33 
ನಾನ ಗನಾಧಪಕ | ೫ } | GOT —— 15 
10 
12 
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ಮಾಯಸಂದ್ಯ 


[ಪಾಟ ಕೂಯವಶೇವನತ 1-1 


ಮಾ 
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|3| 2 
|3| 3 


ಶೋಮರೆದೇವಸಹಳ್ಳಿ 
ಕೋಮರದೇಪಸಹಲ್ಳಿ 


ಕೋಮರದೇವನಹಳ್ಳಿ 
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[ಪಾಯಸಂ [Oe a 


ಸಾನೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಾಮು 


ಮಾಯಸಂದ್ರ ಬೆಕ್ತಮಲ್ಲಿಗೆರ 0 
ಹಾಯಸಂಲರ್ರ|  ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಿಗೆರೆ [) 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಬಕ್ಕೆ ಮಲಿಗೆರ 0 8 
ಮಾಮಸಂತ್ರ!  ಪಕ್ತಮಲಿನೆರ 0 p) 
ಹಾಡಸಂ್ರ]  ಚಿಕ್ಕಿಮೆರಿಗೆರೆ 8 [) 
ಮಾಡುಸಂರ್ರ|  ಚಿಕ್ಕಮಲಿಗೆರೆ [ 
ಮಾಯಸಲದ್ರ|  ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಿಗೆರೆ [) 
ಹಾಯಸಂದ್ರ|  ಚಿಕ್ಕಶೆಟ್ಟಿರಿರೆ [) 
ಮಾಯಸಂದ್ರ  ಚಿಕ್ತಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ!  ಚಿಕ್ಕಶಟ್ಟಿಕೆರ [) 
ಯಾಯಸಂದ್ರ|  'ಚಿಕ್ಕಶಟ್ಟಿಕೆರೆ \ | [) 
ಹಾಯನಂದ್ರ| . ಚಿಕ್ಕಿತೆಟ್ಟಿಕೆರ 34 * 20 [ 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ಚಿಕ್ಕಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ 56 g [RN 
ಪಾಯಸಂ ಚಿಕ್ಕಶಟ್ಟಿಕರೆ El] 3 21 0 
ಸಯಸಂದ್ರ|  ಚಕ್ಕಶೆಟ್ಟಿಕರೆ $ 5 | 
ಮಾಯಸಂದ್ರ 23 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ 5 [ 
ಮಾಯಸಂದ್ರ 27 ° 
'ಮಾಡುಸಂತ್ರ|  ಚಿಕ್ಕಳೆಟ್ಟಿಕ್ತರೆ 5 [] 
ಮಾಯಸಂದ್ರ 30} 
Io 
[amesnos ati WEEN 
| ಪಾಯನಂಡ್ರ | ಚಕ್ಕಶೆಟಕೆರ || 
[ಮಾಯಸಂದ್ರ | ಚತ್ರತಚಿತರ | 7 | TN CN 
| ಹಾಚಸಂದ್ರ]  ಚಿಕ್ಕಶಟ್ಟಿಕೆರ CN CN 
WERE 
ಇತತ Cao 
ಹಾಯಿನಂದ್ರ| ನಕ್ಕಶಚಿತ | MONE 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ಚಿಕ್ಕಿಪೆಟಿಕೆರೆ |0| 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ಚಿಕ್ಕತೆಟಿಕೆರೆ mE 
| ಮಾಯಸಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ವೇರಿ ನೀರಾದರಿ ನಿಗಮ 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | . ಚಿಕ್ಕಶಟಿಕರೆ ] 17 
ETA ETT CRN EEN 
ಹಾಮಸಂಡ್ರ | ಪಸಕ rer To 
್ವತಪಿಕರ Cea fo 
eros | 
118 'ಇಾವೇರಿ ನೀಲಾದರಿ ನಿಗಮ GoT 4 0 
131 ಇಂ ನಂಜ |GOT| 2 18 [) 
[ಸಾಯನುಂತ್ರ| ತತ || ಮಾಸಾ oor) 41 0 | 
ಸಾಯನಂದ್ರ ಗ ಚತ್ಯತತಿತರ || 3 — ಇಸ ನಿರಾಾನಾಎ | GOT 1 | 33 8 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ಚಿಕ್ಕಪಟ್ಟಿಕೆರೆ 138 j ಹಾಾಾಜ |0| 4 [ 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಚಿತ್ತತೆಟ್ಟಿತರೆ 139 Se een we | GOT [) 0 
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ಕಾದೇಧಿ ನೀರಾದರಿ. ನಿಗಡು 


ಯೆಸಂದ 


ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸೊಂಡೆಮಾರ್ಗೋನಹಳ್ಳಿ 


ಮಾಯಸಂದ್ರ [ಸಾಂಡಮಾರ್ಗೂ 


ಮಾಯಸಂದ್ರ | ಸೂಂಡಮಾರ್ಗೂನಪ್ಳಾ 
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5i5[5l5lbls 
6151515 1515|6161615 
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ಕಾೇರಿ ನೀರಾಸರಿ ನಿಗ 
ಕಾಖೇರಿ ಶೀರಾಜರಿ ಬಿರು 
ಕಾವೇರಿ ನೀ 

"ಕಾವೇರಿ ನೀರುಜರಿ ನಿಗಮ: 
ಸಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಾ 
ಕಾಜೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗದು 
ಕಾಜೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ 
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[ಹಾದ 


ಹಾಸ] ಣಿ | 3A] ಇಡ Tero [3 Tv 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸೀಗೇಪಳ್ತಿ 44 38 ಫಡ eorj| 0 24 0 
| ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸೀಗೇಪಲ್ಲಿ 47 2 ನಾದೇರಿ ನೀರಾಜರಿ ನಿಮೆ cori 0 20 8 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ 48 g ಸೋಮ Gao | 20 16 0 
ಸಲಗೇಪಕ್ಸಿ 52 ಾ ಇತ cori 12 | [) - 
ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ 70 1 ಸಾಮೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ aor | 0 12 0 
ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ 70 2 ಗಾ ನಾವಂ | GOT] 0 §6-| 0 1 
ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ ' il 70 3 ಸಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಾ cor | 2 32 0 
ಸೀಗೇತಳ್ಳಿ 70 ಷೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GOT 2 24 0 
ಸೀಗೆೇಜಲ್ಳಿ 71 3 ಸಾವೇರಿ ನೀಲವರಿ ನಿಗಮ cor} 3 6 0 
ಸೀಗೇತಲಳ್ಳಿ 73 1A ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GoT}| 2 39 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸತಿ | 75 ] ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ oT | 2 12 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ 75 3 ಪೇರಿ ನೀರಾಖೆಂ ಶಮಿ Gor | 1 10 [) 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸೀಗೇಪಕ್ಸಿ 78 ಫಡಾ GoT | 20 12 [) 
ಮಾಯೆಸಂದ್ರ ಸೇಗೇಹಳ್ಳಿ 81 4 ಸಾರಿ ಘಡ GoT | 11 47 [) 
ಮಾಯಸಂಡ್ರೆ 82 § ಕಾವೇರಿ ನಿರಾವರಿ ನಿಗಮ GoT | 2 21 [) 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ 84 1 ಕಾಖರಿ ನಿಜಾವಂ ನಗು | GOT 0 8 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ 84 12 ಪಾಪೇರಿ ಶರಾವರಿ ನಿನ cor | 0 9 [) 
| ಮಾಯೆಸಂ! ಸಿೀಗೇಹೆ 84 14 ಫಾವೇರಿ ಜೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GOT 0 17 0 
ಮಾಯ ಸೀಗೇಹ 84 16 ಜಾವೇನಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗೆಮ GOT 0 47 0 
ಮಾಯಸೆಂ ಸೀಗೇತೆ 86 * ಶುರಮರೆ Gor |: 1 8 0 
ಮಾಯಸೆಂ! ಸೀಗೇಹೆ' 107 ಸನಾರಿಶೋದ್ರ GoT 1 0 0 
ಮಾಯಸ ಸಿಲಗೇಹೆ 112 ಈ ಗಂಡು ಸೆಳಿಪು Got | 0 24 0 
ಮಾಯಸಂ। ಸೀಗೇಪಲ್ಸಿ 129 * ಸೋಯಾಕ G60 | 38 [) [) 
ಮಾಯಸಂ। ಸೀಗೇಹೆ 130 p ಗೋಮಾಳ Gso} 10 23 [) 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸೀತೆ 133 < ಸೋಯಾಳೆ G60] 9 28 [) 
ಮಾಯಸಂದ ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ - 136 3 ಸಾರಿ ಶೀಲಾ Gor | 0 38 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ 154 § ಸಾರಿ ಗೋಮಾಳ Geo | 10 1 [) 
ಮಾಯಸಂಟ್ರೆ ಸೀಗೇಹಳ್ತಿ 155 [) ಗೋಮಾಳ cao] 2 17 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸೀಗೇಪೆ 156 [) ಗೋಮಾಳೆ 660] 25 8 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |. ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ 165 " ಧರಾ coT| 0 25 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸೀಗೇತಳ್ಳಿ 170 * ತೋಟಿ ನಾರಿ GoT | 1 1 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸೀಗೇಹ) 197 ನಾರಿ ತೆರುದಂತೆ Gor} 0 25 0. 
ಮಾಯಸಂ ಸೀಗೇಕಲ್ವಿ 206 3 ಗೊದಾಳಿ Geo | 18 28 [) 
| ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ 208 8 r ಸೊಪ್ತಿನ ನುಶಿ gor] 0 5 0 
'ಮಾಯೆಸಂದ್ರ ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ ' 212 g ಪದಾ cor) 0 37 9 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸೀಗೇಪಳ್ಸಿ 213 - ಹಟ್ಟತೊಡ್ಡಲು ಗ್ರಮತ: cor] 0 25 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ 225 ಈ ಗೋಮಾಳ Go| 27 32 A) 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸೀಗೇತ 226 $ ಸರ್ಣರಿ ಗೋಮಾಳ Gao] 36 1 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸೀಗೇಕಳ್ಳಿ 227 y ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ G60] 24 6 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸೀಗೇಹೆ 228 p) ಸಾರಿ ನೋಮಾಕ Gao] 54 19 ) 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸೇಗೇತಲ್ಳಿ 247 ಕ ಮತೋಪು GoT | 1 0 ] 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸೀಗೇಶಳ್ಳಿ 272 » ಗುಂಡು ತೋಪು cerj| 0 24 [ 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸೀಗೇತಳ್ಳಿ 273 gy ಸೊಡತೋವು GeT| 0 22 [) 


ಶೆಟ್ಟಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ 


ಮಾಯಸಸೆಂಡ್ರ 


ಮಾಯಸಂಬ್ರ .. ಶೆಟ್ಟಿಗೊಂಡನೆಹಳ್ಳಿ 
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ಮಾಯೆಸಂಡ ಪಡವನತಲಟ್ವ 422 


2 [ ನೀಜಾಜರಿ ನಿನದು Hi 


lt 


4 uw 
ಮಾಯಸಂತ್ರ  ಪಡವನಪಟ್ಟ | 122 58 ಇವಾ | GOT) 0 | 23 |0 
ಮಾಯಸುಂಡ್ರ]  ಪಡವನನಟ್ಟ 124 2 ಇಷ ನರಾ ನ | GOT 7 6 0 

[ಪಾಯಸಂ ಪಡವನಘಲ, 126 | 3A ಇಮಂ ನಜವ | GOT | 2 19 9 
ಮಾಯಸಂರಿ]  ಪಡವನಢ್ರ್ರ | 126 4 ಇವರ ನೀರಾವರಿ ನಗದು 2 0} 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಪಚವನಥೆಟ್ಟ 127 ಈ ಇಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ 4 0 
ಮಾಯಸಂಡ್ರ] . ವಡೆವನಥಫೆಟ್ರ. 141 282 9 [) 
ಮಾಯಸಂಡ್ವ ವಡವನಫಟ್ಟ 143 ಸ 0 
ಮಾಯಸಂತ್ರ|  ವಡವನಫಟ್ಟ 144 0 [) 
ಮಾಯಸಂಡ್ರ|  ಪೆಡವನಥಟ್ರ 145 [ 

| ಮಾಯಸಂ। ಪೆಡೆಪನಪುಟ್ಟ 152 7 
ಮಾಯಸಂಡೃ |  ವಡವನೆಫಟ್ಯ 157 - 
ಮಾಯಸಂದ್ರ]  ವಡವನಸಬ್ಟ 158 [) 

| ಮಾಯಸಂದ್ರ 8 
ಮಾಯಸಂಡ್ರ () 
ಮಾಯಸಂರ್ರ [) 
ಮಾಯಸಂದ್ರ 4 [) 
ಮಾಯನಸಂರ 5 0 
'ಮಾಯನಸೆಂರ 6 0 | 
ಇಹ ನೀರು ನರ | G |0| 

Rd Toe ess Jor 2 uo 
ತಂತ್ರ ಪರತಾಸಂದ್ರ | 98 | 9 | ee | GOT [oso] 
ನಠತಾಸಾಡ [6 es [coro || 

[ನಾಯಸಂಡ್ರಿ | ಪರಪಾನಂದ್ರ || | ma | GOT 3/2 |0| 
| ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ಪರಹಾಸಂದೆ Ne Teese [cow] 
EEE AT ESS SNCS CA EEN EN EE 
[ನಾಯಸಾಂತ್ರಿ | ಪರಹಾಸಂತ್ರ | erie so} 

ಸಂದ್ರ 143 —— ಇತಣ ನಿಂ ೫ | GOT ETN SE 

[aso | —oaiios {146 ees [Gor mmm 
ಮಾಯಸಂಡ್ರ |  ವರಹಾಸಂಡ್ರ 147 g 'ಸತಾರಿ ಕರ GKE [0 | 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ವರಹಾಸೆಂದ್ರ 148 3 ತಾ [C6025] 3 |0| 

ಯಸಂದ 'ಪರೆಜಾಸಂದ್ರ 149 ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಕರ SKE 7 | 0 |0| 

| ಪಯಸಂದ್ರ |  ಪೆರಹಾಸಂದ್ರ 150 g ಸರಿ ಸೊಗಲ ceo] 2 7 
| ಪಾಯಸಂ |  ಪರೆಹಾಸಂದ್ರ 152 ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕಿ GKE | 2 17 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ವರೆಹಾಸಂದ್ರ 154 g ಇಚ ಸಾರಿ Go |1| 0 | 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ವರಹಾಸಂದ್ರ 169 % ಗೋಮಾಳ ceo) 4 2 g 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ವೆರಹಾಸಂದ್ರ 181 ಇ ತಳಬಾರಿ ನಾತಿ sor | 0 1 3 [ 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ಶಟ್ಟಿಗೊಂಡನೆಕಳಿ p ಸಾರಿ GKR | 1 17 0 

9 ಮಾ [oor] | 1% |0| 
10 pe cor| 8 3 [0 | 
WRT me [oor 2s 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ಶಟ್ಟಿಗೊಂಡನಕಲ || moet | GOT 1 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ' ಶೆಟ್ಟಿಗೊಂಡನಪಳ್ಳಿ 13 « ಗೋಮಾರ Geol 10) 5 
ಮಾಯಸಂಡ್ರ | ಶೆಟ್ಟಿಗೊಂನಕಳ್ಳಿ 15 ಗೋಮಾಳ [ceo] 1 14 0 
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ಹೇರ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ. 
ಕಾನೇಕಿ ಸಂದರ ನಿಗಮ. 
ಸಕಾರಿ ಬೀಳು 
NA wರಾಟು 
ರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ 
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ಸಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ 
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ಮಹಾ ame To | 4 | sw Joo] o |2| 
ಮಾಯಸಂದ್ರ] ರಾಮಸಾಗರ 10 5 ಘಾ Gor] 0 2 | 
ಮಾಯಸಂದ್ರ! ರಾಮಸಾಗರ 10 5 ಧರ GoT| 0 15 0 
' ಮಾಯಹಂತ್ರ| ರಾಮಸಾಗರ 10 7 ವಜಾ GOT 0 7 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ] ರಾಮಸಾಗರ 10 8 ಫಡ cor | 0 8 [) 
[ ಮಾಯಸಂದ್ರ! ರಾಮಸಾಗರ 10 9 ಫಡ Gor| 0 4 |0| 
ಮಾಯೆಸೆಂ ರಾಮಸಾಗರ. | 12 1 ಬೀಳು GoT| 5 25 
ಮಾಯಸಂಡ್ರ[ ರಾಮಸಾಗರ | 14 $ ರಬ್‌ GKR | 8 14 
ಮಾಯಸಂದ್ಭ| ರಾಮಸಾಗರ 15 |g | 

[] 25 

y 10 

1 5 


0 

ಮಾಯೆಸೆಂದ್ರ ಾದೇಂಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GoT 0 

| ಮಾಯವನಂಡೈ ವಾರಿ ಮೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GoT ry 

ಹಾಯಸಂದ್ಯ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GoT 21 [i] 
| ಮಾಯಸಂದ್ರ ರಾಮಸಾಗರ 2% ತಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ 13 |0| 

| ಮಾಯಸಂಡ್ರ ರಾಮಸಾಗರ 22 'ಫಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿನು ry 9 

ಮಾಯಸಂದ್ರ ರಾಮಸಾಗರ 22 33. 0 

ಮಾಯಸಂದ್ರ ರಾಮಸಾಗರ 25 24 0 
EEE le 
EN EN NN AN CN ENN 
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ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸರಿಗೆಹಳ್ಳಿ 4% 3 ಕಾಷೇದಿ ನೀರಾದರಿ ನಿಗಮ GOT 1 4 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ನರಿಗೆಹಳ್ಳಿ 41 4 ಸಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಗದು GoT 1 13 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ನರಿಗೆಹ: 44 _ ತೆರೆ GKE 1 15 0 
ಮಾಯಸಂ। ಸರಿಗೆಹಳ್ಳಿ 47 fy ಭೆಡಾ GOT 2 3 [( 
ಮಾಯೆಸೆಂದ್ರ ನರಿಗೆಹ: 59 ಕ ಹರಾ GOT 1 45 0 
ಮಾಯಸಂ: ನರಿಗೆಹ" 69 _ ಸ್ಯಶಾವ GoT 2: 24 [] 
ಮಾಯಸೆಂದ್ರ ನೆರಿಗೆಹಳ್ಳಿ 75 7 RTC ಯಂತೆ ಕಾಯಂ GOT 0 10 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ನರಿಗಹ್ಳಿ 87 1 ಧಡ GoT 0 21 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ನಾಗೇಗೌಡನ ಬ್ಲಾಲ 1 0 ಬಠಾಬು GKR | 127 0 0 
ಮಾಯಸ ನಾಗೇಗೌಡಸ ಬ್ಲಾಲ 1 0 ಹೀಳ. GoT 4 35 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ಸಾಗೇಗೌಡನ ಬ್ಲಾಟ 1 1-6 ಸಕಾರ GOT 4 [] 0 
ಮಾಯಸಂ ಸಾಗೇಗೌಡನ ಬ್ಲಾಲ 1 17 ಸಕಾರಕ್ಕೆ GOT 4 0 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ನಾಗೇಗೌಡನ ಬ್ಲಾಲ 1 24 ಸಕಾಲಲಸ್ಕೆ GoT 4 0 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ನಾಗೇಗೌಡನ ಬ್ಲಾಲ 1 3p3 ಕಾವೇರಿ ನೀರಾಐರಿ ನಿಗಮ GoT 5 0 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ನಾಗೇಗೌಡನ ಬ್ಲಾಟ 1 5-p2 ಸರಾರಕ್ಕೆ GoT 4 0 [) 
ಮಾಯಸೆಂದ್ರೆ | ನಾಗೇಗೌಡನ ಬ್ಲಾಲ 1 5-p3 ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ GOT 1 0 [4 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ನಾಗೇಗೌಟಿನ ಬ್ಮಾಲ 4 9-p2 ಸಕಾಳರಿ GOT 10 0 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ನಾಗೇಗೌಡನ ಬ್ಲಾಲ 9 p ಬೀಳು GOT 0 4 5.92 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ನಾಗೇಗೌಡನ ಬಾಲ 25 * ತಾಟೇರಿ ವೀರಾಬರಿ ನಿಸ GOT 4 14 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ನಾಗೇಗೌಡನ ಬ್ಲಾ. 26 0 ಕಾವೇದ ನೀರಾವರಿ ನಿಮ GOT 4 14 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ನಾಗೇಗೌಡನ ಬ್ಲಾ 28 ೫ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GOT 4 8 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ನಾಗೇಗೌಡನ ಬ್ರಾಲ 30 ® ಕಾಪೇರಿ ನೀಘಂಎರಿ ನಿಗಮ GOT 4 39 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ನಾಗೇಗೌಡನ ಬ್ಲಾ 31 p ಕಾವೇರಿ ಶೀಣಾಂಂ 5 [GOT] 4 17 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ನಾಗೇಗೌಡನ ಬ್ಲಾ, 38 ಡು ಸಾವೇರಿ ನೀರಾಜರಿ ನಿಣವು GoT 4 39 0 
ಪಾಯಸ ನಾಗೇಗೌಡನ ಬ್ಲಾಲ 39 % ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GoT 5 [3 0 
ಮಾಯೆಸೆಂ ಸಾಗೇಗೌಡೆನ ಬಾಲ 42 § ನಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗದು GOT 4 4 [| 
ಮಾಯೆಸೆಂ ನಾಗೇಗೌಡನ 43 ಈ ತಾವೇ ನೀರಾವರಿ ನಿಮ GOT Kk] 29 0 
'ಮಾಯಸೊಂದ್ರ | ನಾಗೇಗೌಡನ ಬ್ಯಾಂ | 44 0 ವೇರಿ ಸೀರುಜರಿ ನಿರು GoT 2 11 0 
ಮಾಯೆಸ ನಾಗೇಗೌಡನೆ ಬ್ಲಾಲ 45 ಈ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GoT 4 30 [ 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ನಾಗೇಗೌಡನ 46 ೫ ಕಾವೇರಿ ನೀಲಾವರ ನಿಗಮ GOT 4 30 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ನಾಗೇಗೌಡನ ಬ್ಯಾ 47 ಜೆ ಸಾಬೇರ ನೀಂಉದರಿ ನಿಗಿ GoT 5 2 0 
ಸಾಗೇಗೌಡನ 48 gl ಕಾದೇರಿ ನೀವಿ ನಿಗಮ GOT 5 6 0 
ಮಾಯಸಃ ಸಾಗೇಗೌಡನ ಬ್ಲಾ 49 ್ಟ ಸಾವೇರಿ ನೀಂವರಿ ನಿಗಮ GOT 4 30 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ನಾಗೇಗೌಿಡನ ಬ್ಲಾಲ 56 ¥ ಸಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಿ GOT 4 20 0 


ಫಾಂಸಂದ್ರ | ದೊಡ್ಡಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ 7 3 5 [ದ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ F r py 
ಖಾಯಿಸಂದ್ರ i ದೊಡ್ಡಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ 72 2 ಬೀರಿ ಬೀರಂವರಿ ಸಿಗು GOT | 1 19 0 3 
ಸಾಯಸಲಟ್ರ i ದೊಡಬೆಟ್ಟಿಕೆರೆ 72 3 ಸಾಮೇರಿ ಭೀರಾವಂಿ ಔಗವಾ 4 13 0 
ಖಾಯಸಲದ್ರ | ರೊಡ್ಡಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ 75 2 ನಾಡೇರಿ ನೀರಾಮಾ ನಿಗಮ 0 6 0 
ಸಾಯನಲದ್ರ |  ದೊಡ್ಡಕಟ್ಟಿಕರೆ 1 [) 25 0 
ಹಾಯಸಂದ್ರ | ದೊಡ್ಡಪೆಟ್ಟಿಕೆರೆ 1 0 8 [) 
ಮಾಯಸಂದ್ರ] ದೊಡ್ಡಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ 2 6 py 
ಸಣಯಸಂದ್ರ | ದೊಡ್ಡಶಟಿಕೆರೆ 3 22 [) 
ಮಾಯಸಲದ್ರ|  ದೊಡ್ಡಪಟಿಕರೆ 4 |0| 24 0 
ಮಾಡುಸಂದ್ರ |  ದೊಡ್ಡೆಪಟಿಕೆರೆ 5 GOT 7 [) 
ಮಾಡುಸಂದ್ರ |  ದೊಡ್ಡೆಲೆಟ್ಟಿಕೆರೆ 6 GOT A 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ದೊಡ್ಡಶೆಟಿಕರೆ 7 [ 
8 


ಮಾಯಸೆಲ ದೊಡ್ಡೆಟ್ಟಿಕೆರ 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ದೊಡ್ಡಶೆಟ್ಟಿಕರೆ 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ದೊಡ್ಡಶೆಟಿಕರೆ 
'ಮಾಡುಸಂದ್ರ |  ದೊಡ್ಡಲೆಟಿಕೆರೆ 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ದೊಡ್ಡಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ 05 14 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ದೊಡ್ಡಶಟ್ಟಿಕೆರೆ 105 
ಹಾಡುಸಂದ್ರ!  ದಾಡ್ಗಕೆಚಿತರ | 165 | 

ಮಾಡುಸಂದ್ರ|  ರಾಡ್ಜಶೆಚಿಕರ | 05 | 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ದೊಡ್ಡಶಟ್ಟಿಕರ | 105 | ] 
ಹಾರ agg NO oT ee 
ME SN EE BST 
ET NEE EEE TEN 
Ones [oor 0 | 
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Rees |e 
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; ಮಾಯಸಂದ್ರ ವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ 
ನಿಗಮ 


ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GoT 


105 13 ಉಯೇರಿ ನಿರಾವರಿ ನಿಗಮ Gor 


ಇಾದೇರ ಶೀರಾಜರಿ ನಿಗಮ GoT 
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| ಮಾಯಸಂದ್ರ «” ತಾಜೇರ ಬೀರಾಬರಿ 

[ — 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |0| 
| ಮಾಯಸಂದ್ರ 3 
[asd cog CE 
EE AEN 
ಮೂಸೆ : EWEN 
ಪಾಸು i EEE 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |. r 

| ಮಾಯಸಂದ್ರ 

ಸಾಯನ EN NN cor 
CEN ENE = CONES EN 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ~್ಠಾ | CE | meses | GO| 18 |0| 
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ಸಾಪಸಂದ್ರ |. ಹಿತಲಕೊಪ್ತ 7 5 gs 
ಫಾಡಸಂದ್ರ|  ಹಿತ್ತಲಕೊಪ್ಪೆ 7 Ep | 
ಮಾಯಸಂ ಹಿತ್ತಲಕೊಪ್ಪ 20 4 | | 


ಸಾಯಸಂದ್ರ |  ಹಿತಲಕೊಪ್ಪ 25 

ಮಾಯಸಂದ್ರ | ಹಿತ್ತಲಕೊಬೆ 29 

ಹಾಡಸಂದ್ರ|  ಹಿತ್ತಲಕೊಪ್ಪ 49 4 [] 
ಹಾಡುಸಂದ್ರ |  ಹಿತ್ತಲಕೊಪ್ಪ 50 1 B_ 
ಮಾಜಸಂದ್ರ | ಹಿತ್ರಲಕೊೊದ 54 8 [) 
ಸಾಷಸಂದ್ರ |. ಹಿತ್ರಲಕೊಪ್ಪ 52 < ತಾ aT | 1 I) 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ಹಿತ್ತಲಕೊಪ್ಪ 53 * ಸರ್ಕಾರಿ ಶೀಲ cori] 0 12 0 | 
ಾಯನಂದ್ರ]  ಹಿತಲಕೊಪ್ಡ | 5 [) ಸಾರಿ ಪಡಾ cori 8 31 [) 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹಿತೆಲಕೊಪ್ಲ 58 g em |GoT| 45 23 [ 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ಹಿತಲಕೊಪ್ಪ 57 R ಹಾರಿ ಬೀಳು Sa |0| 
ಮಾಸಂ] ತಲಕೂತು || ನ್‌್‌ Ts 3 |0| 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ಹಿತ್ತಲಕೊಪ್ಪ 66 p ವಾಂ ನೀಲಾ Gor j2 |0| 
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ಸೆಂದ್ರೆ 


| ಸಾಯಸೆಂದ್ರ | 
ಮಾರ: 


'ಕಾದೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿನ 
- ee {oor 
ದ್‌ Cl 
45 APY ಾಖೀರಿ ನೀರಾಷರಿ ನಿಗಮ Got 1 
Ee 
"ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಸ್ಕರ್‌ ಆಗಿದೆ 


SESE. oor | 


57 1 'ಕಾವೇಂ ಸೀರಾಯರಿ ಸಿನ GoT 2 4 


0 


ಮಾಯಸಂದ್ರ[  ಸೊರವಸಹಳ್ಳಿ 80 3 ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ Geof 5 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ]  ಸೂರನನಹಳ್ಳಿ 102 ಥ್ರ ಅಜೀರಿ ನಿರಾಐಂ 8 | GOT | 4 0 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ;  ಸೊರವಸಹಲ್ಳಿ 104 g ಕಾಚೀರಿ ನೀರಾವರಿ ಕು | GOT 2 [) 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ]  ಸೂರವನಹಳ್ಳಿ 105 ಈ ಕಾಷೇರಿ ಸಾಂ 8 | GOT | 2 0 [) 
ಮಾಯೆ ಸೊರವನಹ 106 g ಕಾಷೇವಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಮ GoT| 2 [ [) 
ಮಾಯಸ ಸೊರವನಣೆ 108 * pepe Geo] 2 25 0 
ಮಾಯಸಂ ಸೊರವನಹಳ್ಳಿ' 114 ಸಾವೇರಿ ನೀರಾ ೫s | GOT] 2 ) 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ  ಸೂರವನತ: 112 g ಕಾವೇರಿ ನೀರಾನರಿ ನಿಗ | GOT 2 0 [) 
ಮಾಯಸಂ ಸೊರೆವೆನಸಳ್ಳ 114 3 ಶಾಜೀರಿ ನೀರಾ ಕ | GOT 4 [) 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ]  ಸೂರವಸಹಳ್ಳಿ 117 y ಕಾಡೇ ನೀರಾ ಸಿಗು | GOT 3 7 [) 
ಮಾಯಸಂ। ಸೊರವನಹಳ್ಳಿ 148 ” ಶಾವೇರಿ. ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ Gor | 2 14 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ 'ಹಂಬಿಹ 9 6 ರಾದೇರಿ ನೀಲಾವರ ನಿಗಮ GoT [| 0 20 0 |} 
ಮಾಯಸಂದ್ರ 'ಹಂಚಿಚಳ್ಳಿ 9 9 ಕಾಡೇಶಿ ನೀರಾವರಿ ನು | GOT | 8 a 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹಂಚಿಹಳ್ಳಿ 10 * ಕಾಮಂ ನಿರಾ | GOT 1 27 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹಂಚೆಹಳ್ಳಿ 11 1 ಶಾಜೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಸಮ GoT 3 16 [2] 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹಂಚೆಸಳ್ಳಿ 12 1 ತಾವೇರಿ ನೀರಾಣರಿನಿಗು | GOT | 4 28 [) 
ಮಾಯನಸಂ। ಪಂಚಿಪಳ್ಳಿ 13 3 ಕಾವಡಿ ನೀರಾಐಂ ನಿಗ | GOT | 1 5 [) 
ಮಾಯಸ' ಹಂಚಿ: 15 ¥ ಕಾಜೀರಿ ನೀರಾಡಂ ನು | GOT 8 12 [) 
ಮಾಯನೆ ಹಂಚಿಹಳ್ಳಿ 26 ಕ ಸಾರಿ ಪಡ ಎಲೆ ಆಗರ. | GOT | 20 6 [) 
ಮಾಯಸಂ: ಹಂಚಿಹಳ್ಳಿ 28 1 ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮು GoT | 4 6 0 
ಮಾಯಸಂ। ಹಂಚಿಹೆ 29 3 ಇಾವೆರಿ ಸೀರಾದರಿ ನಿಗಮ Gor | 1 4 0 
ಮಾಯಸೆಂ। ಪೆಂಚೆಹಳ್ಳಿ 29 4 ಕಾವೇರಿ ನೀರಾನರಿ ನಿಗು | GOT | 0 37 |.90 
ಮಾಯ ಪಂಚಿಹ್ಳಿ 30 ತ ಕಮರಿ ನೀರಾವಂ Ar | GOT | 4 13 0 
ಮಾಯಸಂ ಹಂಚಿಹ 36 * ತಾಷೀಂಿ ನೀರಾಚರ ನು | GOT | 7 29 0 
ಮಾಯ; ಹಂಚಿಹ: 37 “ ಕಾಜೇರಿ ನೀಂ 8s | GOT] 1 1 [) 
ಮಾಯ ಹಂಚಿಹಳ್ಳಿ 41 * ರಾದೇರಿ ನೀರಾಜರಿ ನಿನಮ Gor | 8 15 0 
ಮಾಯಸಂ। ಹಂಚಿಹಳ್ಳಿ 42 * ಕಾವೇರಿ ಶಂ ೫ [GOT 2 6 [) 
ಮಾಯಸಂದ್ರ, ಹೆಂಚೆಹ 43 * ಇಾಬೇರಿ ನೀರಂವರಿ ನಗರ GoT | 4 30 [) 
ಮಾಯಸಂ: ಹೆಂಬೆಹ' 44 Re ಕಾಮೇರಿ ನೀರಾವಿ $1. | GOT | 3 35 [) 
ಪಂಚೆಹ 56 * ಬಂಜರಿ ಫಡ cor [ S 17 9 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹಂಚಿಕೆ 58 2502 ಎನ್‌ ಎ ಖರಾಬು GKR | 0 | 2 0 
ಮಾಯಸಃ ಹೆಂಚೆಹ" 58 278 ವನ್‌ ಎ ಖರಾಬು GKR [0 4 0 
'ಮಾಯಸಃ ಹಂಚಿಹಳ್ಳಿ 60 782 ಎನ್‌ ಏ ಬರು GKR | 0 7 [) 
ಮಾಯಸಂ। ಹೆಂಚಿಪ 83 ಸ್ಥಾನ GsM| 0 22 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹೆಂಬೆಹಳ್ಳಿ 118 ಡ್ಯ ಗೋಮಾಳ GGo | 438 38 0 
ಮಾಯೆ: ಹಂಚಿಹೆ 133 0 ರಾಧಿ ನಡಾ gor | 12 39 0 
ಮಾಯ: ಹಂಚಿಹಳ್ಳಿ 135 0 ಗೋಮಾಳ Geo | 132 15 0 
ಮಾಯಸಂ ಹಂಚಿಕ 144 ¥ ಫದ GoT| 4 35 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ತೆಂಚೆಪ 145 . ] cor | 86 27 [) 
ಮಾಯಸಃ ಹೆಂಚಿಹಳ್ಳಿ 146 ಈ ಘಡ gor [4 23 [) 
ಮಾಯಸಂದ್ರೆ ಹಿತಲಕೊಷ್ಣ 2 1 ಸಾರಿ ಬೀಳು GoT| 23 39 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹಿತಲಕೊಪ್ಪ 7 1 ಕೆ ಜೆ ನಿಂಗೇಗೌಡ GoT | 4 6 0 
ಮಾಯ ಹಿತಲಕೊಪ್ಪೆ 7 1 ಸರ್ಕಾರ Gor | 4 [ 0 
ಹಿತಲಕೊಪ್ನ 7 5 ಹತ್ರಂಯ್ಯ GoT | 12 34 0 


ಮಾಯಸಲದಿ! 
ಮಾಯಸೆಲರ್ರ; 


ತಾವೇದಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಣಮ 


ಸನಿ 4 | rei ou }s § 
ಮಾಡನಂದ್ಯ |  ಸೂರವನಕಳ್ಳಿ 14 % sn |GOT| 1 4 0 
ಹಾಯಸಂತ್ರ  ಸೂರವನಕಲ್ಲಿ 1 3 ಹಾ [oor 1 | 1 [) 1 
ಮಾಡಸಂರ್ರ|  ಸೂರವನಹಳ್ಳಿ 14 6 ಇಮಾ ನಾಣಪಂ ಕಾ | GOT 0 0 8} 
ಮಾಯಸಂದ್ಯ| . ಸೂರವನಕಲ್ಲಿ 47 2 ಮಾ | GO| 0 1g 0 
'ಹಾಡುಸಂರ್ರ|  ಸೊರವನಶಳ್ಲಿ 18 AAC Roms |GOT| 0 23 0 
'ಮಾಡುಸಂದ್ರ| ' ಸೊರವನಣೆ 18 142 ಎತ್‌್‌ಎಿಎರಾಮಾ GKR.| 0 8 [) 
7ಮಾಮನಂತ್ರ|  ಸೊರವನತಳ್ಲಿ 18 182 ಅಸ್‌ ಎ.ಐರಮ್‌ GKR| 0 2 0 | 
| ಮಾಖನಂದ್ರ | ಸೊರವನಣಲ್ಳ 18 4B ಎನ್‌.ಎ ಅದಾಯಾ KR | 0 3 ) 

| ಪಾಯಸಂದ್ರ |  ಸೊರವಸಪಳ್ಳಿ 18 A1B ಎನ್‌, ಎ.ಪರಾ್‌ GKR | 0 30 [) 

[ ಹಾಡಯನಂಡ್ರ |  ಸೊರವಸೆಸಳ್ಳಿ 20 | 1A ನರ್‌-ಎ.ಬರಾಬು GKR| 0} 2 0 
ಖಾ] ನೊರವನಪ 20 15 ವಾವ SR | 0 $ 12 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ಸೂರವನಹಳ್ಳಿ 20 2A2 ಅರಬ KR | 0 4 [] ) 
ಮಾಯನಂಡ್ಯ |  ಸೊರಪಸಕಳ್ಳಿ 20 3A GKR | 0 5 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ಸೊರವನತಳ್ಳಿ 23 2 GKR | 0 3 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ]  ಸೊರವನಹಲ್ಲಿ 25 482 GKR| 0 2 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ಸೊರವನಶಳ್ಳಿ 25 582 GKR | 0 1 [ 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ಸೂಲವನಕಳ್ಳಿ 28 1 Gor | 1 § 0 
ಮಾಯಸರ ಸೊರವನಹ" 41 142 cor 3 20 [ 
ಮಾಯಸಂ ಸೊರವನಕ' 47 143 ಇರರ ಜರಾರಂ ಎಳು [GOT | 4 29 [) 
'ಮಾಯಸಂ। 'ಸೊರವನಹ 49 1 ವಾಂ ನಾವಂ ನು | GOT | 2 8 0 
ಮಾಯಸೆಂ ಸೂರವನಹ 50 1 ಮಂ {Gor 0 7 8 
'ಮಾಯಸಂ। ಸೊರವನಹಳ್ಳಿ 55 2 ನಡ cor | 0 20 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ಸೊರವನತಳ್ಳಿ 5ರ 3 ಇಡ cori 0 [] [) 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ಸೂರವನಣ 68 % ao eee mea | GOT] 2 34 [) 
ಸೂಯಸಂದ್ರ |  ಸೂರವನಹ 70 * ಸಾರಿ ಗೋಮಳ ecol 13} 3 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ಸೊರವನಕಲ್ಲಿ 74 1B ಮಹ mons [GOT 1 8 [) 
ಪಯನಂರ್ರ | ಸೊರವನತಳಿ 74 101 ನೇರ ನೀರಾ ನಿ | GOT | 1 23 8 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ಸೂರವನಕಲ್ಳಿ 75 g ಅತ್ತ ಮೈ ceor| 2 | 8 [) 

'`ಹಾಯಸಂಚ್ರ |  ಸೊರವನಹಳ್ಳಿ 75 ಧೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೊಯಾಳ co] 28 [] [) 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ಸೂರವನಸಳ್ಗಿ 77 18 ಇತ cam | GOT 0 35 0 
'ಮಾಯನಂರ್ರ |  ಸೊರವನಹ 77 1 moma | GOT| 0 25 0 
ಹಾಯಸಾದ್ಯ |  ಸೊರವನಕಲ್ಲಿ 77 2 ಇಂ ಜಾಲಂ am | GOT 0 19 [) | 
ಮಡುಸಂದ |  ಸೊರವನಹಕ್ಳಿ 77 3A men [GO| 4 | 1 8 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ಸೊರವನಕಲ್ಲಿ 77 38 ಎನ್‌ ಎ ಬರಾಬ್‌ KR | 0 2 8 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ಸೊರೆಪನಪ 77 4 ಇ ನಿಬಾನಂ ೫ | GOT) 0 24 [) 
ಸಹಾಯಸಂದ್ರ |  ಸೊರವನಹಳ್ಳಿ 77 5A se [GO| 5 23 [) 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ಸೊರವನಹ 7 | 58 ಮಾನಂ |GOT) 0 16 [) 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ಸೂರವಸಕಕ್ಕಿ 77 50 some |GOT| 0 28 0 

[ ಪಾಯಸಂಡ್ರ |  ಸೂರವನಸಕ್ಳಿ 7 6 ಇವ ನಾಂ ಗು | GOT | 0 14 0 

| ಹಾಯಸಂಟ್ರ |  ಸೊರವನಹಳ್ಳಿ 77 7 ಾವೇಂ ನೀರಾವರಿ ನಿಮ GoT| 0 32 0 
ಹಾಯಸಂದ್ರ |  ಸೊರವನಹಳ್ಳಿ 78 $ ಅಕ್ಷ Gor) 25} 19 p 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ಸೊರವನಕಳ್ನಿ 76 g ಸಾಲಿ ಸೊಸಿರಬಳ 6602 8 0 
ಮಾಯಸ ಸೂರವನಹ್ಸಾ | 79 ಇ ಇದಿ ಗೋಮಾಳ co] 28 3 [) 


ತಾಜೇರಿ ಸೀರಾನರಿ ನಿಗಮ 
'ತಾದೇನಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ 
ಕಾವೇರಿ ನಿಯಾಬರಿ ಔಗಮ 


ವಿಶ್‌.ಎ.ಬಖಾಮು ಸ್ಯೊಲ್‌ಕೆಟ್ಟಜೆ 


ಬೊಮೇನನಳ್ಳಿ 


2" 
3 
Ki] 
ki 
ಇ 
kl 
3 
[ 


ರ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ 


ವಡ 


ಕಾವೇರಿ ನೀರಾಜರಿ ನಿಗಮ 
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ಮಾಯಸಂದ್ರ 
'ಯಸಂದ್ರ 


picid 


ಮಾಯಸಂದ್ರ | ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ 4a | 0 ಸಾರಾ 
ಮಾಯಸಂದ್ರ!  ಬ್ರಾಲಹಳ್ಳಿ 44 1 0 ಮಾ ry 
ಮಾಯಸಂಡ್ರ ಬ್ರಾಲಹಳಿ 44 [] 'ಅ್ದುಕ್ಞಮರಿ ಸಿಕ್ನಡ ಟಿನ್ಸ್‌ 9 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಬತ್ವಲಹೆ್ಟಿ 59 § ಇರೆ nS | 
ಮಾಯಸೆಂದ್ರ ಬ್ರಾಲಹಳ್ತಿ 61 ಸಾಂಯತೋಷು Py 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ಬ್ಯಾಲಹೆಳ್ತಿ 66 2 NA ಬರು. 0 
ಮಾಯಸಲದ್ರ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ 67 4 'ಏಿರುಮಡಿ ry | 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಬ್ರಾಲಹಳ್ಳಿ 73 ಈ ಸೊಪ್ಪಿನ ಮಡಿ a 
ಮಾಯಪಂದ್ರ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ 88 2 ಕಾವೇರಿ ನೀರಾದ ನಿಗಮ ry 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಬ್ರಾಲಹಲ್ವಿ 92 § ತಾದೀರಿ ನೀರಾದ ನಿಗದು a 
ಮಾಯಸಂದ್ರ, ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ 105 | * ಸಾದೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿನನ ೪ | 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ - 109 , ಸಕಾರಿ ಖರಾಬು " 
: ಮಾಯೆಸಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ 117 > 'ತವೇರಿ ನೀರಾಜಂಿ ನಿಗಮ 5 | 
| ಮಾಯಸಂದ್ರ ಬ್ರಾಲಹಳಿ_ 119 p peyyee py 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಬಹ 424 ¥ ಸವೊಳ್‌ದಲು ಸಿಪ್ನದ ಸಮಿತಿ GoT 0 
ಂದೆ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ 126 p ಸರ್ಣಾರಿ ಗೋಮಳೆ G60 ny 
| ಮಾಯಸಂದ್ರ] ಬೈತರಹೊಸಶಳ್ಳ 1 | 5B ಎಮಎಎರಾಯಿ KR EE 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ಬೈತರಹೊಸಹಳ್ಳಿ 1 68 'ಎನ್‌.ಎ.ಖಬಾರಿಗೆ GKR [o_| 
ON CINE ES EA 
ಪಾಣಿ ಬ Tao B | 
ಸಾರಿಸಿ T= Toul o TH] 
ಮಾರನ ET Toes 
ಮಾಡುತ Ts eos |e 
Rss Jomo 0 
ame ose 
aT 
ಮಾತ ieee oor oT Es 
ಸ; 50 23 
59 EN SEN 
57 ತಾನೇರಿ ನೀರಾಪಂ ನಿಗಮ EES CN 
60 ತಾವೇಂ ನೀರಾಜರಿ ನಿಗಮ $9 0 
ತಾಜೇರಿ ನೀಡಾವರಿ ನಿಗೆಮ 28 [0] 
60 ಫಾಪೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ 16 0 
60 ಪೇರಿ ನೀಡಾವರ ಸಿಗಲು [i 16 0 
60 ತಾಮೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗನೆ- 0 33 0 
| 50 | ಸಾಜ ನೀರಾದ ನು of | 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ಲೈತರಹೊಸಹಳ್ಳಿ ದ ವಾರಿ ನೀಲಾ ನಿಗಮ rere 
ಚ ,ತರಹೊಸಹಳ್ಳಿ 3 
RS ಜಾ 3 


'ಚೈತರೆಹೊಸಪಳಿ 64 re |0| 0] 7 [ 
] 54 ಇಂ ಜರಾಣಂ ಗ | GOT | 9 12 0 

66 ಗೊಮೊಳೆ e024] 3 0 

'ಮಾಯನಂದ್ರ |  ಬೈತರಹೊಸಹಳ್ಳಿ 68 g oe {C0 0 | 27 0 
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ನಾದೇರಿ ನೀರಳದರಿ ನಿಗಮ 


ಕಾವೇರ ನೀರಾವರಿ ನಿನವಾ 
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ಸಾಮನಂದ್ರಗವಾಗಗಾಡನ ಲಾಲ 60 | Tae Toor] a [1 
ಹಾಪನಂಡ ನಾಗಣೌಡನ ಬಾಲ | ಮಾಜ [Go| 4 | 17 | 0 
ಫಾಯನಂದ್ರ | ನಾಗಾಣಾರನಲ್ವಾಂ | 62 |" ಘ: ನಾವಾ ಜವ | GOT 4 23 0_| 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸಾಗೇಗೌಡೆನಬ್ರಾಲ | 84 p ಇವಾ ಸಾಂ re | COT | 4 8 0 
ಹಾಯನಂದ್ರ | ಸಾಗೇಣಡನ ವಾಲ ಜಾ oor 4 |S 0 
ಸಾಯಸೆಂದ್ರ | ನಾಗೇಗೌಡನ ಚ್ವಾಲ ಜಾ |G 48] 
ಮಾಯೆಸಪಲದ್ರ | ನಾಗೇಗೌಡನ ಬ್ರಾಲ ಸಾವೇರಿ ನೀರಾದರಿ ನಿಗಮ GoT 4 0. [ 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |. ನಾಗೇಗೌಡನ ಬ್ಯಾಲ ಹಾ |GOT)| 4 32 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ಸಾಗೇಗ್‌ಡನ ಬ್ರಾಲ ಇದೇ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮೆ HE 4 me [ 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ನಾಗೇಗೌಡನ ಬ್ಯಾಲ ಸಾಮೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ GOT 4 4 0. 
ಮಾಯನಂದ್ರ! ನಾಗೇಗೌಡನ ಬಾಲ | ಚಂ ನಿಸಾ | GOT | 2 19 0_| 
ಮಾಯಸಂದ್ರ. ನೇರಲಕಟೆ GKR | 0 1 9 | 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ನೇರೇಟಕಟ್ಟೆ, ಎನ್‌.ಎ ಮದಾಬು GKR 0 4% 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ಸೇರಲಶಟ್ಟೆ ಎಸೆವ. ಬಲಾಮು | GKR 0 1 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ನೇರಲಕಟ್ಟೆ ಎನ್‌ಎ ಅರಾ SKA | 0 3 [ 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ಸೇರಲಕಟ್ಟೆ ಎಪ್‌.ದ ಜರಾ Gur | 0 1 0 
: ಮಾಯಸಂದ್ರ ನೇರಲಕಟ್ಟೆ, ಎನ್‌.ಎ.ಬರಾಬು GKR 0 2 10.56 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |. ನೇರಲಕಟ್ಟ pees KR | 0 1 8 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ಸೇರಲಕಟ್ಟೆ ಎನ್‌.ಎ. ರಾಮು GKR| 0 | 1 [) 
[ಮಾಯಸಂದ್ರ | ನೇರಲಕೆಟ್ಟೆ sorte |0| 
| ಹಾಯನಂದ್ರ'  ಸೇರಂಕಟ್ಟಿ | CON EN NNN 
| ಹಾಂಜಸಂದ್ರ|  ಸೇರಿಲಕಟ್ಟೆ | rs [sort] 10! 
[ಹಾಹುನಂಡಿ | ಸರಲ | re [oor os |0| 
ಹಾಚಸಾದೆ | ನೇರಲಕಡ | ಹಾ Toro ||| 
[ಪಾಯನೂಂದ್ರ]  ನೇರಲಕಟ್ಸಿ | ms [oor 2| 5 |0| 
[ಮಾಯಸಾಡ್ರ|  ಸೇರಲಕದ್ಲೆ | ಸಾ (oor 2%] 
[ಹಾಂಯಸಂಡ] ನೇರಲಟ್ಟಿ ವಾ [oor 26 |0| 
5ರ ETN IN EN EN ON 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ನೇರಲಕಟ್ಟೆ ಮಾ [oor] 0 |2| 0} 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ನೇರಲಕಟ್ಟೆ ಕಾಮೇಲಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಸರು GoT | 1 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ನೇರಲಕೆಟ್ಟೆ ಇವೇ ನಿಣಾಣಂ ವಣ | GOT | 0 38 [) 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ನೇಶಲಕಟೆ ಇಂ ನಿರಾ | GOT 0 27 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ | ಸೇರಲಕಟ್ಟೆ ಇಂವ Am | GOT] 0 26 0 
[ ಹಾಯನಂದ್ರ |. ನೇರಲಕಟೆ ಇ ನಾನ | GOT 2 4 | 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ನೇರಲಕಟ್ರೆ NA 2 GKR [] 3 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ನೇರಲಕಟ್ಟೆ ನಾವಂ ನುನ | GOT | 10 [0 | 
ಸೇರಲಕಟ್ಟೆ ನಾವು [GO| 5 5 |0| 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ಸೇರಲಕಟ್ಟಿ ಇಸ ನಾ 20 | GOT | 5 27 [) 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ನೇರಲಕಟ್ಟೆ ಣನ ಪ [GOT | 2 5 | [] 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ಸೇರಲಕಟೆ ಗೋದಾನ? ceo 75 | 2 0 
ಮಾಯಸಂದ್ರ ನೇರಲಕಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವೀಳ GoT | 23 2 | 0 
ಹಾಡುಸಂದ್ರ |  ಸೇರಲಕಟ್ಟಿ | 38 g ಕೆ GKR | [ 32 [) 
ಮಾಯಸಂದ್ರ |  ನೇರಲಶಟೆ 43 Ba 17 ype GKE | 0 24 [] 
| ಹಾಯಸಂರ್ರ]  ನೇರಲಕಟ್ಟೆ 36 | ಬಾ | Co | 1 1 [) 
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Turuvekere| ™ Kasaba Mallaghatia | 130 90 {Sayeed Abmed Khan Slo Abdul Rafceq khao7 { Agriculture | 27/10/2014 | 27NU/204_ | 27272014 
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94 | Turovekere | Kasaba Somalnpura. 007 Gangadarappa S/o Ninganpa. re | Il/60IA 11/7/2014 
95 | Turuvekere | —Kasoba Neerpunda 00s Asjjuiah s/o Doddajunlaiah. 31/2013 382/2014 29/312ori 
96 | Turivekore | — Kasabn | NMenchenuhafil 0s 60S 6/3/2014 G/4/2014 
97} Tunivekere Kasaby Somatanuta 0. 05 12212014 12732018" 12/4/2014 
98 | Tunwekcte [— Kasaba Somalapurs 00s Agriculture [1202014 1230014 12412014. 
7) TN Kasaba Somslapura [) Aericuiture 122/2014 1273/2014 12/4204 
100 | Turuvckece | Kesaba J Sriramiapura [) Thimmalah #0 Rongsioh 11/6204 }/T201% 1182014 
igt | Tumivekere | —Knsaba Sriramapurs K] Kerk Gowda 0 Shivanns Ho 72014 18/2014 
102 Turuvekere | —Kasabe Talakece Shivananjiah s/o Romaish 167712014. 16/8/2014 16/9/2014 
Turivckere | Kusabo Sunkalupurt. 0 os Byirangaiah $10 Sannarengnich 23/7/2014 [23780014 290014 
Turivekere | Kasabn Chowdenahali 0s Mahatingaiah s/o Kempolak re 14iorots [anima Snanoid 
Tumivekere | Kasabe Turivekere 7 os ure [29/2014 29/2/2014 291302014 
Torwvekere | Kosaba 0% Govindappa So Sanjccvaian Agncuiture [— 13/52014 162014 14172014 
Tuiuvckcre | Kasabo 03 Mariyappo s/o Mallacgowda Faw culture | 25172014 Uzsnno3 2773/2014 
Turuvekere | Kosaba lr 00 Ancsuyamma who Siddsiah Asricullorc | 25/1/2004} 252h0Ns 22014 
Turuvckere | Kasaba Sulekers KT 0 Gangomma 28/2014 28/2204 28732014 
Turuvekere | Knsnba Sulckere 161 003 KC Govindaiah So Chikanaraseies Apriculture J 28/1/2018 [28/2/2014 283/201d 
Turuvekere | —~Kesabs T Hosahali [27 00 Anandappa 10 Rongappa Auriculture | — 182/2014 18/3/2014 [8/4/2014 
Tunuvckore | — Kasaba 3 227 0 Nanjaish 18/9/2014 | 50208 —8/ 120d 
univokere [Kas 22 [NNT Tarvaihomma wo Najenna 2571/2. 252/2014 27402014 
Turivekere | Kasaba 42 0 [02 Ashoka slo STddolingoialh 2shn2o3 2522014 3/2014 
Turuvekere | —Kesaba Suleke 79 02 Bhagyammu Wo Kcishnamurihs 28/1/2014 2827014 28/8/2014 
\16.{ Tupivekere [Kasia Bommenballi —|S3 0 [oz Jiynt slo Narayana Shasthci Awricultire |_ 169204“ 60208 | 11/20Nd 
117] Turvckere | Kesubs Kalkere 5 oo Jo Mudalagirigow da 29/1/2013] 2902014 2932014 
18} Turivckere | —Kisaba Kalkore 25 00 Mallikaiah 29/172014 2900014 29/3/2014 
Debbtphal ‘Thandaga 79 3 00 TP Basavarau 5/0 Ovavappa 2292014 | 21/10/2014 2/11/2014 
bbeghatid Gottikore 1 300 Ramkrishaaeyowtda s/o Dssepowds 25204 2513/2014 25/42014 
Debbenhatia Kadosuru [7 2 | 00 [Sovinds s/o Ramaiah Thimmiaish $/0 Kempepowidal 24/6/2014 24/7/20 28/8/2014 
122] Turuveketo |“ Debbephata | Conitumkur 2/0 Shivanna s/o Kapnigowda EIT [592014 iSN020I4 
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124] Turivekere | Debboshatta 120 Devarau s/o Shivannapovnta 100/2014 | ion 12018 | orzo 
225'| Turivekere | Debbeghatta Ig 1 Joo Gangadliars S/o Kempepowds ure [22/5/2014 23/6/2014 22/1/2014 
126) Turjvekere Detenhsls | 1 00. Honnama W/o Stivainh 15/5/2014 1616/2014, 15/2014 
127.| Turuvekere | Debbeghatta — a0 Nanfindegowda S/o Nanjsops 20/2/2014 203/2014 21/8/2014 
128 Turivékere | Debbeahiatte Ni 020 Not Enchroached 15/3204 | —15/2od 15/5/2014 
[229] Turivekere ¥ Debbeghatio y a {20 Romocgowds s/o Mayanogowds 25/8/2014 2530014 2516/2014 
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232] Turivekere | Debbephatta | Benkikere Wi CENT Sakari Katie 1412014 7512014 7/6/2014 
132 Tuiruveketc.[ Debbephatts | Tvadaratollf pio Narayana so Venkoicgowdn 171612014 17/7204 198208 
333.) Tiruvekere | Debbeshatia | — Benkikere | 106 NNT Nagaraj 5/0 Nonjoppe Agriculiurs [— 71472014 W52014 62014 
134 [Fucwckere Debbephiatin | _ Miclanohal 31 0 Shivanna S/o Kempaiah Agricul re} 10/10/20)4 011/2014 10412/2014 
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136] Turuvekore | Debtephatta | Brunisdevorsholif [37 [] l Dasepowde s/o Nanjegowds Arricullure | 482014 S/i0/2014 6/1203 
Tuiuvekere | Debbeghotta [__ Guralamata {49 i 0 [os Doddacgowda Jo Shivacgowda i T5204 [24014 12/5/2015 
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Turiwvckere | Dcbbeghatis | Obbénnpnsands [0° T 05 | 2cxikasadsiah So Ramaiah 2. sennananjsizh Fo 2152088 2712014 2S 
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142 | Turyvekere | Debbechatis Mudincre 85 [) 8 Sakerl Katto Agriculture | 37712014 482014 38004} 
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ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಸಂಖ್ಯೇಪಸ೦ಮಿೀ ಇ-72 ಮೀಇಯೋ 2020 ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾ೦ಕ: 13-03-2020 
ಇವರಿಂದ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, 
ವಿಕಾಸಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. ಗೆ 
ಇವರಿಗೆ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 6 9 ಪ 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ, 


ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು-1. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 
ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗೇಶ ಕೆ.ಎಸ್‌. 
(ಬೇಲೂರು)ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 2014 ಕೈ 
ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


KEKE 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗೇಶ ಕೆ.ಎಸ್‌. (ಬೇಲೂರು) ರವರ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 2014ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಉತ್ತರದ 100 
ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು 
ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 
ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ 


£0 UU i ್ಯ 
(ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಯು.ಎ) 13 8l2020 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 
(ಮೀನುಗಾರಿಕೆ) 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


- 1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ :2014 


ಬ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
3) ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
4 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು 


: ಶ್ರೀ ಲಿಂಗೇಶ ಕೆ.ಎಸ್‌. (ಬೇಲೂರು) 

16-03-2020 

: ಮುಜರಾಯಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಂದರು 
ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


\ 


ಉತ್ತರೆ ] 


ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿರುವ | 
| ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವ; | 
| ತಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 
ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ! 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ 

| ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಖರ್ಚಾಗಿರುವ 
| ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು 

| (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರವಾರು 

| ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು); 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ! 
ಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ | 


ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಮುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


| ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. | 
p 
| 


ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸದರಿ ಯೋಜನೆ | 
ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು | 
ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತವಾರು | 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಬ೦ಧ-2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. | 
|| 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ 
ಪ್ರದೇಶದ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ 
ಸಾಲಮನ್ನಾ | 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ; | 
ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಸಾಲ ಮನ್ನಾದ 
ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; ಸಾಲ ಮನ್ನಾ 
ಮಾಡಲು 
ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿರುವ 
ಮಾನದಂಡಗಳೇಮ 
(ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು); | 


ರಾಜ್ಯದ ಮಿಳಿನುಗಾರರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆ 
ಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ 
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 
ಮೀನುಗಾರರು ಪಡೆದ ಸಾಲ. ರೂ.60.58 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು 
ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶ ಸಂ. ಪಸಂಮಿ 
ಗ47/ಮೀೀಇಯೋ/2019, ದಿನಾಂಕ: 30/01/2019 ರಲ್ಲಿ 
ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲು 
ಮಾನದಂಡಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತಪೆ: 


ಅನಮುಸರಿಸಲಾಗಿರುವ | 


1. 2017-18 ಮತ್ತು 2018-19ನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ 
ಮತು ಪಾದೇಶಿಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಶೇರ | 
ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ | 
ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿದರದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಲ ಪಡೆದ | 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 


| 
[1 
| 
ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ | 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿತರಿಸಿದ 2017-18 ಮತ್ತು f 
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಚ್‌ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ | 
ವಿತರಿಸಿದ ರೂ50000/-ರ ಒಳಗಿನ ಬಾಕಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ | 
ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. \ 


2- 


73303-20198, ಇರುವ ಸಾಲದ ಹೊರ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ 
ಒಂಡು ಮೀನುಗಾರರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಲಷ | 
| ರೂ.50,000/- ಒಳಗಿನ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ನಾ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 


4. ಮೇಲಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಲ ಪಡೆದ ಮೀಸುಗಾರರು 
ಮೃತಪಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ, ಮೃತಪಟ್ಟವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ 
ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 


5 ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲಗಳೂ ಸಹ ಈ 
ಯೋಜನೆಗೆ ಅನ್ನಯವಾಗುತ್ತದೆ. 


! 6 ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ 
| ಹೊಂದಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಲ್ಲಾ! 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿಸರಿಸಲಾಗುವುದು. 


7. ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಭೂ 
ದಾಖಲೆಗಳ ಕಛೇರಿಯ ಭೂಮಿ ಕೋಶವು 
ರೂಪಿಸಿರುವ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ 

1 ತಂತ್ರಾಂಶದಂತೆಯೇ ಒಂದು ಹೊಸ ತಂತ್ರಾಂಶದ 

ಮುಖಾಂತರ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ 

ಆಗುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀನುಗಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ 
ಸಾಲದ ಬಾತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 


ಇ) | ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ 
ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ | ನೀಡಲು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ, ಘೋಷಿಸ 
ನೀಡಲು ಯಾವುದಾದರೂ [ಲಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆ 1 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿಪರವನ್ನು 
ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು | ಅನುಬಂಧ:-3 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; 

ಈ) | ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ 

| ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು | ರೂ.291.57 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ 
| | ಹಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ವಿಗದಿಪಡಿಸ 
! ನೀಡುವುದು)? ಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು | 


ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ವಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ನಿಗದಿತ 
| ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಈ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ; 
ಪ್ರಚಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. | 


| 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಸಂಮೀ ಇ-72 ಮೀೀಇಯೋ 2020 


(ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ) 
ಮುಜರಾಯಿ, ಮಿೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ 
ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


ಮಾನ್ಯ ಖದುನನಿಚಿ ಸವಣ್ಯಿರುಾಣ & ಅಂಣೇಕೆ ಇ. ವಹ (4 ಮಿ) ಅಐಷಿರಿ ಇನೆ 
“ಹಿಮಿಂಲ್ಪದೆ ತಕ 'ಹೊ್ಛ”. 2ರ ತಾ 3” 


ಅನುಬಂಧ-1 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಡಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ 


ಮೀನುಗಾರರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೀನುಗಾರರ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡುವೆ ಸಲುವಾಗಿ 
“* ಸಾಲಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮೀನುಗಾರರು ಶೇ.2ರ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ 
ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ ಸ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ 2017-18 ಮತ್ತು ್ತು 2018-19 ನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ರೂ.50,000 .ವಠೆಗಿನ 
ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆ. 


ಇ ಕಿಸಾನ್‌ ಕ್ಷೆಡಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮೀನುಗಾರರಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 9.61 
ಮೀನುಗಾರರಿದ್ದು ಈ ಪೈಕಿ 2.61 ಲಕ್ಷ ಸಕ್ಷಿಯ ಮೀನುಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 654 ಮೇನುಗಾರ ಸಹಕಾ: 
ಸಂಸಗಳರುತವೆ Ms, ಸ ರ್ಣರವು. 2018-8 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿಸಾನ್‌ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಸಃ ಭ್ಯವಸ್ಸು 

£ಮುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಕೃಷಿಕರಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮೀನು ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಲ; 
ಮಿಶಿಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ರೂ 2.80 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿಡುವಳಿ ಮೀಮಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ 3.30 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಲ್ಲ 
pe] 


*: ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಡೀಸಲ್‌ - ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ: ಮೀನುಗಾರಿಕೆ 
ಡೋಣಿಗಳು ಬಳಸುವ ಡೀಸಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಮಾರಾಟ ಕರಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದೋಣಿಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಬ್ಯಾಲಕ್‌ ಖಾತೆಗೆ 
ನೇರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಡಿತರ ದರದಲ್ಲಿ 300 ಲೀಟರ್‌ ಸೀಮೆ 
ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಚಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ko ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಘಟಕಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ವಿದ್ಭುಚ್ಛಕ್ಷಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಘಟಕಗಳು 
ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿ ಯೂನಿಟ್‌ಗೆ ರೂ.75 ರಂತೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲು ಅವಕಾಪ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 


' ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರು ಹಿಡುವಳಿಯಾಗುವ ಮೀನನ್ನು ತೀಡ 
ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಮಾರುಕಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ/ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ. ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಃ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು 
ಸಹಕರಿಯಾಗುವಂತೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ks ಮೀಸುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರುಗಳು, ಕೊಂಡ ರಸ್ತೆಗಳು, ' ಜೆಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಭಿಫ್ಯದ್ದಿ 
ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
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ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು, ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 4.000 
ಬಲಿತ ಮೀನು ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 2 ಟನ್‌ ಕೃತಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಗರಿಷ್ಟ 27,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಧನಖಾಗಿ 
ಮತ್ತ್ಯ ಕೃಷಿ ಆಶಾ ಕಿರಣ” ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


“ಒಳನಾಡು. ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಲಾಹ” ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಜಲ" ಪ್ರದೇಶವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕೇರ್‌ ಉಪಯುಕಶಾ 
ಜಲವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ 2000 ಬಲಿತ ಬಿತನೆ ಮೀಸುಮರಿಗಳನ್ನು ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಬಲಪಡಿಸುವ 


ಸೆಂಘಗಳ: ಮುಖಾಂತರ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಯನ್ನು 


, 
po 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಳನಾಡು 

ಹಾಗೂ ಹಿನ್ನೀರು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಡಿ ಮತ್ತು ಮೀನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ವಿಸ್ಲೀರ್ಣಕ್ಕೆ ರೂ.50.000/- 
'ಹಾಯೆಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಮೀನು ಮರಿ ಖರೀದಿಸಲು ನೆರವು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಮೀನುಮರಿ ಖರೀದಿಗೆ ಕೇ.50 ಸಹಾಯಧನ 

ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮರಿ. ಬಿತ್ತನೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆರಳುದ್ದದ ಮೀನು ಮರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 

ಮೀಪುಗಾರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಲಕರಣೆ ಕಿಟ್‌ ವಿತರಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಂದು ಫೈಬರ್‌ಗ್ಲಾಸ್‌ 

ಹರಿಗೋಲು ಅಥವಾ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಲಕರಣೆ ಕಿಟ್‌ ಖರೀದಿಸಲು ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಮೀನುಗಾರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜಶರಣ ಶ್ರೀ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಒಳನಾಡು 
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

ಸೈಸಗ್ಗೀಕ ಏಕೋಷಗಳಿಂದ ಮರಣ/ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ! ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ 
ಮೀನುಗಾರರ 'ಆವಲಂಬಿತರಿಗೆ ರೂ.100.000/- ದಿಂಡ ರೂ.6,00,000 ವರೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ಸಂಕಪ್ಪ ಪರಿಹಾರ 
ನಿಧಿಗೆ ಅಂಶದಾನಗಳು ಯೋಜನೆಯಡಿ. ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾಠ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ 
ಸ್ಪಂತ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನೀರು. ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ರೂ.75 
ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


"ಮತ್ಯ್ಯವಾಹಿನಿ" ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ಟೆಂಯೋ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು 
ಅರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
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ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೊಜನೆಯಡಿ ಜಲಾಶಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕೊಳಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ, 
ತರಬೇತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
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ಪ್ರತಿ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 
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ಖಾದ್ಯಗಳ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌/ ತಾಜಾ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಸ್ಥಾಏಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ (ಶೇ.70 ರಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಯ ರೂ.7.00 
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ನಹನ ವ ನಿದಿನ್ಯಿಯದ ಕ್ರೀ CR) 


ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಡ್‌್‌ ನೀಡಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ 10 ಯೋಜನೆ! ಕಾರ್ಯ 


10. 


ಮೀನುಗಾರರು ಆಧುನಿಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು 
“ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತ್ಯ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ” ಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಮೀನುಗಾರ" ಮಹಿಳೆಯರು ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಮೀನುಗಾರ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೀನು ಇಳಿದಾಣದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮೀನು ಸಾಗಿಸಲು 
ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 1000 ಮೀನುಗಾರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ "ಮಹಿಳಾ 
ಮೀನುಗಾರ ಸಬಲೀಕರಣ” ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ದ್ವಿಚಕ್ರ ಪಾಹನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು 
ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರಾವಳಿ ಜಲಕೃಷಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಲಡುವ ಹಿನ್ನೀರು ಜಲಕೈಷಿಯು ದೇಶದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ 
ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾ: ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಹಿಸಿದೆ. 'ಈ ಹಿನ್ದಿ ರು 
ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಲು ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೀರು ಮೀನು ಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ 
ಕೇಂದವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಳಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ 
ಪ್ರದೇಶದ ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಕರಾವಳಿ ಮೀನು ಠಪ್ಚು 
ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಫೇ ೧ದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 
ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಳಿದಾಣಗಳು ಸಶಕ್ತ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪೂರಕ 
ಸೌಕರ್ಯಗಳು. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜೆಲ್ಲೆಯ 
ಹೆಜಮಾಡಿಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ. 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆ ಬಂದರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರಿನ ಅಭಿವೃ ದ್ವಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ 


es 
ಸೌಕರ್ಯ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೆಂಗಿನಗುಂಡಿ ಬಂದರಿನ ಅಳಿವೆ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ (100 ಮೀ) 
ಕೈಗೆ ಸಂಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರವಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊರ ಬಂದರಿನ 2ನೇ 
ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಮೀನುಗಾರರ ಉಪಯೊ ೧ೋಗಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಕ್ರಮ 
ಹ 


ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡೇರಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ 


ಕ್ಕ ಗೊಳ್ಳೆರಾ ಲಾಗುವುದು. Hj - 
A, 

ನಾ ಸರ್ಟೌಶಕರು 

A 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂ.ಲೋಇ:282:ಐಎಫ್‌ಎ:2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ದಿನಾ೦ಕ 16-03-2020 
ಇವರಿಂದ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 


ಇವರಿಗೆ 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ d 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. A 

ಮಾನ್ಯರೇ 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಕೆ ಡಾ| 
(ನೆಲಮಂಗಲ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1979 ಕೈ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ 
ಬಗ್ಗೆ 


ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ 


ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಕೆ ಆಂ (ನೆಲಮಂಗಲ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1979 ಕೈ 
ಉತ್ತರವನ್ನು 50 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ಷ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 


ಗ್‌. ನ 


ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 


ಸರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾಸಸಚೆ 


1ನೇ ವಿಧಾಸಸಬೆ 
5ನೇ ಅಧಿವೇಜನ 
ಚುಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 19739 y 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಫೆ ಡಾ| (ನೆಲಮಂಗಲ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ; 16-03-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ y 
EEA 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ೪೦ ರಸ್ತೆಗಳ | ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
| ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ 2093-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ | ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ. 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವಷ್ಟು: (ವಿವರ | ಅನುದಾನದ ಬಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1೮ರೆಟ್ಲಿ | 


[ವೀಡುವುದು SS NNN NCR | 

ಆ) | 2018-19, 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ | 2018-19, 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ 'ಸಿ/ವಸ್‌ಟ. | 
| ಐಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು | ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 
| ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ 


j | ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ£; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾಮಗಳ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒದಗಸಿರುವ ಅನುಬಾಸ, 
| | ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ | ಭರಿಸಿದ ಪೆಜ್ಜದ ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು 


-.-.ಖಿಪರನೀಡುವುದು ೦... | ಅನುಬಂಧರಲ್ಲಿಒದಗಿಸಿದೆ | 
ಇ) | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಲೇತ್ರಕ್ಕೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳನ್ನ್‌ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅಸುದಾಸವನ್ನು ; ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ 

| ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದ ಪುನಃ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡ | ಅಪೆಂಡಿಕ್ಟ್‌-'ಇ' ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಬಾರಪು 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು; ರೂ.8841,76 ಕೋಟಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೊ ಸದರಿ 


| | ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ರೂ347920 ಕೋಟಿ ಮೂತ್ರ 
f | ಅನುದಾನ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ 
| | ; ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕ ಇನ್ನು 
H li ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾದ, ಟೆಂಡರ್‌ | 
ಆಹ್ಯ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಾಗೊ ಕಾರ್ಯಾಬೇಶ 
| ನೀಡಲು ಬಾಕಿಯಿರುವ ರೂ.475.05 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 
‘ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಾತ್ಮಲಿಕವಾಗಿ 
| ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ; 
ಅನುಸಾರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಲು 
il ಣೆ oo A ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ತಿಯಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. EN 

; ಈ | ಸಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೋಕಹೋಪಯೋಗಿ | ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ನೇತ್ಸದ ಲೋಕೊಳಿಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ | 
"! ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿರುವುದು | ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ | 


} 

1... ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ಗಮನಕ್ಕೆಬಂದಿದೆ We Ni 
(Rl (ಖಂಡ. ನ er ತ್ಯಾಮಗೂಂಡುವಿನಿಂದ ಅರೇಬೂಮ್ಮನಹಳ್ಳಿವರೆ, | 
| ಎವ uy | ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌-4 ತಾಳೆಕೆರೆ ಕೈಮರದಿಂದ ಆಲ್ಯೂರುವದೆಗೆ ; 


| ನರಸೀಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಯಿಂದ ಇಮಜೇನಹಳ್ಳಿ | ನರಸೀಪುರ er 

; ಮುಖಾಂತರ ತಟ್ಕಕೆರೆವರೆಗೆ ಮಂಜೂರು 5% _ ಗತಿ ವಿಿಸ್ಯನಕಕೆಸು 

ಮಾಡಿರುವ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಈವರೆಗೂ | ರನ್ನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು. | 
ಭು ಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವ. ವಿವರಗಳನ್ನು | 

ಪ್ರಾರಂಭಬಾಗದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು? (ಬಿವರ ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ಒದೆಗಿಸಿದೆ 

ನೀಡುವುದು) [seis ರ 


ತಾಳೆಳೆರೆ ಕೈಮರದಿಂದ ಆಲ್ಕೂರುವರೆಗ್ಗೆ ; ನರಸೀಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂ ಇ] 


pe 


ಸಂ:ಲೋಇ(8ಿ2/ ಎಫ್‌ ಎ/2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) 


Ne 
(ಗೋವಿಂದ ಎಂ ಕಾರಜೋಳ) 
ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿದರು 


~ 


'ಬನೆಬಂಧ 


ಬೆಂಗಳೊರು. ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಕ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋಭಿನೆಯಾದೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನ 


ಕಾದುಗರಿಂಹಿ ಬೆಸ 


ಳಃ 


ೌPart-2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ: 


IMPROVEMENTS. TO ROAD FROM Nil BASSING THROUGH 
NELAMANGALA TOWN, OLD NH(RESENT MOR FROM 
CHM TO 4.0KM IN NELAMANGALA TALUK. 


T 91497 My 


[ನೆಟಯಂಗಲ ಕ್ಷತ್ರ! 


morovcmnerile 
Border 


Development 


[ 


mprovencnts 10 Rod fom TNAP Rod 10 Tonkor Border Va 
one: frgYShivagsage from sh 2.50 10 450 ken in Netasianyata toh. 


ADDEDIN 

PARTI 
Fm VG Darke pr TR ೫ 

9010 7400 ke in Nelsnisngata afk x Uayscone | 838182 pe 

Wi inprovemcais 10 Road foie NH io NAF Road HS Vi Ii $a 
3 | sso [usr fg Korckgnmns from ch 9.06 105.50 ka i Nets Tal, 20922020) 19,406.7010 work under propeess’ 98575 

pe G Raoey Sluioo vio] ra @ DVN Ofitce 

# | oon [Autor ges |[Bodital, K h 000 10 800 Kan in) VS Med As per Govtat 98374 


06.09.19 SE Sent nck)! 


(As pee Gov at 


We roads fron Tyamagsndid Ko Magsdl toliik 
Bidale, Kulovnaholli, Arebonvnanshalli Honnariyonsholll 
from CH 000 10 820 KM in Nelomongain Tolok(one 


Imacheneaill. Karkndinc. 


2.459% above 


Rs. 404.14 


05.02.2020 04.04.2020: 


106.09,19 SE Sent Hack)! 


[Work under Prsgress 96576 


SS 


7 | swans (iiwssort gg eonnccting Road CH -0.00 5°T Ranesh Word 20.02.2020 | $9,08.2020 [Work ander Progress | SEN 
| Fond Talekcce cae. io Flas Road 5 R 3] 
3 | ನೆಭಯಂಗಲ |ಜೆಲನುಂಗಲ ಸ್ವತ aroha Yorn ch 0:00 to 4.20 in Nelamactelal ST Romesh Pratt 20.02.2020| 19.05.2020 [Work onder Progress | 98379:Cul-s 
(7 development) ಸ | 
ig Road Fine NT Soir ial = 7] FE © DVN Office 
[ನಿಲಡುಂಗಣ ಕ್ಷತ್ರ galokippe Road io Siddsrabesia is Nelamarigsla taluk. Rs. 138.60 


9 | ನಂಗ 


SM bem 


(As ger Govt af 98355 


ಬಸುಂಗಫಿ [ನಿರ 


luk Border vin Shivegongel 


[06.09.19 SE Sout Bssk 
LOA lasted 98360 


iwwangala taluk {one time] Udayniumsc ಮ 
_ l — 
iis of mds fiom NTS 10 Tings Raycninpace ve | 
ನಲತಂಗಿ [ಿಬಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ in Nedomengols Taluk Aruna 1S 14.92.2020 | 13.01.2020 [Work to fe sarsed 98380 
6.00% below 
~ TEETER s i ರ್‌ 
ಸೆಲಮುಂಗಳು |ವೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ) ಂmnsondn Gandhian connecting Rosd in Nelerusgsla Taluk [] Tender tp-be inviicd 98382 
dL. . #8 
+ improves reals kon Soladevansall Gorsvaakal, wa] idge & Culver, 
Jhonvasandr gondbigrama conrcering Rond in Nelamongala Tahsk Rs. 6569 ied Asphalt 
13 | ನೆಲಿಸಂಂಗಲು [ನೆಖಯಂಗಲ ಕತ! Um Udayakomar | 350% § 26849 | 200 9830, 
betow 
MS Ne iy 


nd 
ig Work Ui 


‘ob Hao meas 
Res wor wey 
OUP 230N A0R0N 


pe 


— ppouigite Fo Soo bso FST-L1-0LSE-£0-0505 


| SE 
9೬5 |: ipa [OEE SNAG} 0056 
uly es 13-0 seg 


fs men apowap + 


ದಿನುಬಂಧಿ - ೬ 
ಬಾ ಲತ ಸ 
[ ವಿಧಾಸ ಸವಾ ಸದಸ್ಯರಾದ" ಶ್ರೀಶ್ರಸವಾಸಮೂತಾನನಾ ಗ ಧನವ ಚುಳಕಿ ತ'ಪ್ರಕ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ: 1996 ಸ್ಥ ಉತ್ತಡ ವ 
oe ಭ ; 4 ಮ 
ಅನುಖಂ!-ಅ | 
RN ಸ A Rolease Rolesed in the Head of 
No. rpc, Tak ] Constitaoncy (Rs, in Lakhs) Month 1 Account | 
| - ಈ Rr 
agange Cross- Ker Tumkur Nclamangala Nelamangaly 90.00 O-19 2 
4 CRE-KNT-2016-17 
ts lo rod feos Jakkanahalii Handpost H T- | 
uh apie DBddnbel. | 7 Nclamangala | Nelamangala 300.00 Jun-19 5054-04-887-0-05-172 
CRFAKNT-2016-17-1700 
—. SE f 
ಗ್‌ | ENN 


ms 


[TN SESS 

ooaxe Waa Fo (Bauesibon) pr 307 0971 

$69991 Op'ct ಇಟಂಜಂಧಿ | NO 09" 000 EON ಇಂದ [OC 

‘sdhopuesacaad | | VORB NS oon woes cvoccr Kop ೧೧೦8 ಐಟಂ | 

§ | | 962} 1 
RICLIPO ede SN 

sues edn To (Geuvesitecn) | 

0೭9೭ £61 opocs Woe 3c" O6LL Fo 2೮% 06'SL Seo Ye wok apo bn] 
- dn a AR oenuon Be ೧ನ೦ಂದಮೆ ಉಲಭಭಿಂ | 


SS A ಸೊನಿಟಿಹೂಸೆ 


Yas 8. ಬ W L. ky ಬ kl oe y Mo ಭೂ — SL SS a 


| Fee Rcd ಥು ಉಊಬಹ ಜಥ ಸಂಧಿಂ 
neo | AE ಸಜ Leo 


RENE NS ಮಾಿಹಿಡಾಯೂಲ 


1 ನಿಂಣಯಿಣ 
SNE TS LMS 3 


ANNEXURE 2 


ರಿತ 
SET Statement showing payment list of 2018-2019 SCP BRAD 
mia) Fey ಭ್‌ 7 ಥಿ ೫ 
po News of ork Total Epeotituce 
2 ES Hi ಸಜಾಪಕಸಣು FE 
H oR: Corson af CC oss & Deis i Henncufalli Crome Paco Rm H - 
[i | mmol Nelsmongala 
FEA 
ಮ Caestios of Corre dE Din Rempun e0tocy Paty SC Colony fn Manns Gms Parokya 
ees [ir carnage Tak, Bangalore Rerst Disaict | 341956.00) Nermzgsls: | 
rosary Cerranten of Conese Red fee Conkle SC er Rima | | 
ದ ranapenciayeh io Nefanergsts Tot, Bengzloce Reel District 364394. 0] ಬಬಿಂ 
FREES 1 
2 ರಿ ಆ ಸಾರ ಜೆ ಟಣ ದಿತಾರಾಯಯ ರಂಧಾಲಿಿ ಹ: ನಲಂ 6968900] Nelomests | 
| | 65685900 | 
f sevens. {CCSuniion of Corcrets r02d tnd drier st Nerasipie Grampa Hepa. Flechaiit H | 
{ | “| Betadahcsatalih Mesterantliand imocteakatl $C Catong in Nelemengsiz Tell. DER BINGEN Kelamangsis 
| KR TSTIOIRSS, Er Canna Gok, 169 2nd Port OL IR ಫಂ 
f H Coasiniioa of Corcets 102d and Orion © Hasiravasit Graeme reRsy ah CERT ANE TT / 
H Bn pitzstiragora. Dodlbele Sramgpanchayaih Niniberabatit fsuvenzhetil 206 Gootapora Docddabsis HOSTISOO Netomangils 
| SA ARitry Sution) SC Colosy in Nelcmengals Taluk, DER No:2602018-1, Est Cos4100 Laks, tat A 
red Final. 
\ Er 
Constvotion of Corceoss rosdond Dia si Kodigeialii Gremapencrsyh Navas. 
Muthoyyenspalya, Shivcgangs Greomporchayath: Shivagenge, Begur Grenaganchsywh Agsariclls 
vk (Hiss) Colony SC Colony in Nelamangals Taluk: 
He ee ಸಜ EHO] Nélarangols 
H [OR NOSES, 
Se ಮಿ : _ § 
| Consronier of Corerets 00d ind Concroe Brin at Shivagangs Urine Panag Noperep 
Bcsaapatnas, Nicacksnaloth znd Sicvanadanzgar, Ksttafigtatis Gcera Fauchayatt Kaitekigh 
¥ ಮ್ನ 17: 
ಸತ್ಯಾ [ves amma ovo apatys Villages SC Coluiy in Netemengsle Tolok: po 
IDR NO2662S-A9, | 
| NS TY lr 
ENG OF eRe 004 Ard Da Se AAS Card Pr Tl 
Savsape Grama Parotayaih Kerciunofall, Yalechgese, Kuiuvanskali Game Parciyath 
y; ಪ SC Cotony i Tol 
ಕ, ನಾಲ ಭಂ (ರಂಗಾ) 1401 SC Colony in Nolenonsls Tatu. BISME00Y Netccrangeta 
| DRNO:26S/2818-39, 
(NS ist axd Part Bit, 
(Coustwodon of Concrets 04d cad Dio 2 Soledevananedii Creme Pemioyeih Gahan, 
inockesaballi xd Vagonittanagass (Ocnnanabattl) Boczsrvadi, Bir:ehal Grems Panchayats 
| ssetarte. |Biiidn), Modigere SC Coton + Neleemangala Talus DKA) Ne 
' OH [enConessT Ls, p 
| | DR NO:2SH20IE-19, | 
ರ Jot znd Fines Si. y { j 
AEN FETA 
|W gan. |(Corsirucsion of Coaczete road and concsere drain st Bhudiad Cremapscrhieysth Srinivasegerd colony f 
but Ig Raisay Goilehalli Grsmapancbayath Reiiway Gollciolif SC Coory Nelamzngis Tskzt. DER ISTH] Neiamar: 
ನ (No r3RLPOIE-1S Eos Cost:40.00 Laks, ist snd Fined A) } 
f JEAN; 
Corsrecion of CC Rosd dun a 1. Agurakipoe Orimspinchaych Bsr 7 Sep] f ] 
raapecheyh Nidcrends (Suggegyanapsisn), 5 Bbarathipur, 4.Mereluiansne Grerepanckayeth | | 
Sows. Boesmacbruball 5 Kelletaghsite Gromeprachayath tinrspas SC Colony i Neemazgats Talo | i | 
el taser 45933700) Nelerarag | 
| Bes Cont:3540 Las. } | 
| [vy { - 
ಕಾ f 
ಖಂ. ಜಬದದಂn 0d CR aud Drain os Shivagsrge Cromapaxotsysih KNsriyanpuie, fj | 
> Bsgmvaettna Maaciaatoll snd ShireencecgaraSaltoleahe Gramaprnenath Nomergate iis | 


39 ECS. Zed ac5 Fis] { 
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ANNEXURE 4 
2819-28 (ESI) 


ದಾರದ 
Ti Espediiice | 
3 4 
Construction of Concrete read and drain As Shivagane 
30504 (Graca Panchayathi, Gowrapura Viflage in ST Colony | 
337-0-04- |Nelamangala Taluk --- ಯಾನ ಟ್ರ ಮಲ್ಲನ -. 3932.00 Nelamangals 
43 
Construction of Concrele road and drain in Shivegane 7 
No:275/20184 505404. Grama Panchayathi, Gowrapura Viliage in ST Colony 
196s {| 337241- iNelamangala Taluk 15984.00; Nelamangala 
Cost3.45 ಸಚಿ 
1 lakhs, 
| HEDIS Total 75600 
[Construction of Concrete road and Drain at Vajerahedi Tf 
[3 Gramapanckayatk Manitliinagara #1st Cross, Arishinakuntte ೬ 
ಲಂ೫4200 | Gramapanchayath Binnamaagaia Dakkale, Vinayakanagor 
lakhs, | SE |S rnpura Gramopanckayath Rajinna House Vishveshyarapurs 
pa (SO- [meackayah Vhvesnuaecpura Dake, Malenss 287049.00}  Nelamangala 
NO355/201 Badavanc Doddabtle Gremapanchayath Issuvanzhalii ST SC 
೫9, Colony in Netamangata Taluk 
ly fr Pos Toi T} 
f Comtroclion of Cancrest Road and Drainige Work Girone { 
Et iColorey in (4) Vajaralalli Vitlege Panchyath, Maruthingar, fst 
Costonoo | JCross Q}Arshinakunte Village Panchyath Binnamangata 
iakhs, | S05E0+- |Dektiole, Vinayakanagar, (3) Upto Rajaona's House Sompurs, 
or {| 3TOI- [so rpurs Viitage Panchyath {4} Mnllappa Layout, Vishvepurs. 2400.00} Hetemengols 
Ho:395/208! 3 [Dashale, Vishvapura Villoge Panchyath (5) Doddable Villags 
19, [Panchyath Tsuvanahal Village, Nelomangels Toluku. 
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ಇವರಿಂದ, 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 

ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ, 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 
ವಿಷಯ : ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ .ಎಂ (ಮಂಡ್ಯ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ 


ರಹಿತ ಸಂಖ್ಯೆ: 1776 ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
1 pe) ಸ" 


pe 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ .ಎಂ (ಮಂಡ್ಯ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 


py ದ ್ರ್ರ 
1776ಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರುವ ಉತ್ತರವನ್ನು 100 ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 
ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 


(ಡಾ. PES 


ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 


ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 


f 
| 
| 
f 
} 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
' 
; 


ತರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 
15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ 


6ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ $ 1776 
ಸೆದಸ್ಯರ-ಹೆಸರು ಟೆ ಶ್ರೀ-ಶ್ರೀನಿವಾಸ..ಎಂ. 
(ಮಂಡ್ಯ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ಸ್ಟ 16-03-2020 


ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಬೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


| ದುದ್ದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಚ.40 ರಿಂದ 10.30 8ಮೀ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 


| 
\ 
| 


| 


ಉತ್ತರಗಳು 
`ಬಸರಾಹು 1208-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ "ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌ 
ಗುತ್ತಗಾನಹಲ್ಲಿ | (1) ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ } ಕಾಮಗಾರಿ | 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಪ ಸೇರುವ | ಹಾಣೂ 2018-19ನೇ ಸೇತುವೆ ಮುಂದುವರೆದ | 
ES 4 ರಸ್ನೆಯನ್ನು | ; ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ-ಇ ನಲ್ಲಿ ಗಿದ್ದ ಮಂಡ್ಯ ವಿಧಾಸಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ; 
Se 1! ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪಿಯ 01 ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿದರಿತೆ fy) ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲಾಗಿ | 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಲು ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದೆ | ಮ್ಹಲುಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 0! ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು | 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪಹಿಯೆಯೂ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮೇಲಖಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಕೊರಕ ಮೇರೆ ಮುಖ್ಯ 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು | ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ) ಇವರು ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ | ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಸದರಿ ಬದಲೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಮಾನ್ಯ 
ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಸದರಿ | ಲೋಕೋಪ: ಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಃ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ 'ಲೋಳಇ 20 ಖಎಪಫ್‌ಎ 2019 ದಿ:26-04-2019ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
4 _ ಮ ದಿಷರ ಕೆಳಕಂಡ೦: 
ಮಾಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರವ ಗಮನಕ್ಕೆ | 3 ನ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; |} ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿ | ಸ ವವರ | 
sn Sdn | 5054-04-337-0-01-154 ಚಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕ 
N f 5054-04-337-0-01-154 ಬೆಲಾ ್ರಿ ಇತ! 
ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು (ವಿವರ; ಸುಧಾರಣೆ | 
ನೀಡುವುದು) |! [ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಷತ್ರ / 
[1 ಮಂಡ್ಯ ತಾ $6-ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ | ಪಾರಢನಪಕ ತಾ| 
|| |ಸ4200 ನೇ ಕಿಮೀ ನಿಂಡ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.48 | ಚಿನ್ನಕುರಳಿ -} 
f] | ದುದ್ದ ಸೇರುವ Rp ಸುತ.40 ರಿಂದ 10.30; ಬೂಕನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ | 
1 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅ ಭಿವೃದ್ಧಿ (ರೂ. 300.00 | ಸರಘಳಿ 0.00 ರಿಂದ | 
ಏಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆ | 9೮ p 100 ಕಿಮೀ ವರಗೆ | 
ಸ200 ನೇ ಕಮೀ ನಂದ|., 1 5ರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕ್ಷೇತ್ರ 1 ಳಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಎನ್‌.ಹೆರ್‌.48. ದುಪ್ಪ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ |! ಡ್ಯ ಮುದಾ ಪು ಹಲ 
ಕ 3 || | ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಸುಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ | ಮತ್ತು ಬಾಕ್‌ 
ಸಜ40 ರಿಂದ 1030 ಕಿಮೀ ಪರೆಗೆ/| | ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ | ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಿಸುವ | 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ | ರಸ್ತೆಯ ಉಳಿದ ಸರಪಳಿ 195 ಕಿಮೀ ಠಸ್ತೆಯನ್ನು | ಕಾಮಗಾರಿ, | 
| ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋ ರಿಗಳ | (ರೊ. 430.00 | 
| ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮೂ. 130. 00 ಲಕ) | ಅಕ್ಷ) \ 
i ಖೀಲ್ಯಂಡಂತೆ ಬಪಲೀ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಶಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ತ: 
| ೨ರರ-ನಂಜನಗೊಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಃ142.00 ನೇ ಕಿಮೀ ನಿಂದ ಎಸ್‌ -ಹೆಚ್‌.48 | 


| ಕಾಮಗಾರಿಯ ಚೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ 25 ಸಿಆರ್‌ಎಂ | 


(2019 ದಿತ17-05-2019ರನ್ನಯ ರಡ್ಡುಪಡಿಸಲಾ ಎಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಇಲ ಕನಮಗಾರಿಯನ್ನು `ಹೊಸ ಾಮಗಾ 
| ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಃ ಸೇಕಾಗಿರುವುಡರಿಂದ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿ 
"ಪಡೆಯಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
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ಇವರಿಂದ, 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 

ವಿಕಾಸ ಸೌಧ. ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ, 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. b 
ಮಾನ್ಯರೆ, 
ವಿಷಯ : ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಸವರಾಜ ಹಿಟ್ನಾಳ್‌ .ಕ 
(ಕೊಪ್ಪಳ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1987 ಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
po 
ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ನರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಸವರಾಜ ಹಿಟ್ನಾಳ್‌ .8ೆ (ಕೊಪ್ಪಳ) ಇವರ 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 


(ಡಾ. ಕ್‌ ಆಮನಾಥ) 


ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 


ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 
15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ 6ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 


ಸುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ p 1987 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 4 ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚಸ: ಸವರಾಜೆ ಹಿಟ್ನಾಳ್‌ ಕ 
(ಕೊಪ್ಪಳ) 

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ £ 16-03-2026 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು p ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


” ಉತ್ತರಗಳು” 


ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ | 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ | ಭಾ 
ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ | 


ಲ್ಲಿ 
| ತಎಂಕೋಜಂಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕನಢ ಲ್ರೆಕ್ನ| 


| 
| ಜಿಡುಗಡೆಯಾ ನ ಜ| 
j ' ಅನುದಾನ, Net R ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ; 
| ಅನುದಾನಬೆಷುೂ ಅಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದ |, , | 
{ | ky |! ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 'ವಿಷರ! 
| | ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಪುವು? ಇಪುಗಳನ್ನು | | 


ಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 
{ | ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದುಗಿ | ಅನುಬಂಧೂ!ರಲ್ಲಿ 


(ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) | 


ರ್‌ 


(ದಂತೆ ರಜೋ 
ಮಾನ್ಯ ಕಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವೆರು 


ತಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


a esl 


ಅನಮುದಜಾ 


| ಕಾಮಣಾರಿಯ 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


1-23) 


ಕಿಮೀ. 183.00 (ಹಿರೇಸಿಂದೋಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌) ರಿಂದೆ. 18800 ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (97430) 


Ng I ಮೋಜಸಷೆಲ್ಲಾ ಮೊಖ್ಯಿರತ್ತಸಧಾರಣೆ 
Rag ತಾಲೂಕಿನ ಜಯ ತನ TT 35H 
'ಮುಸಿರಾಬಾಬೆ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ ಕಿಮೀ. 106.00 ೦೦ 
107.27 ರವರಿಗೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಕಿಸೆ } 
[(ಎಸ್‌.ಹೆಜ್‌-23) ರಸ್ತೆ ತಮಿ: 1500 ರಿಂದ 1600 & 
ಮೀ. 202.80 ರಿಂದ 203.20 ರವರೆಗೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (61629) | 
| 
ifs NESE se \ ಭರ್‌ fas TST TA 
ಪ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಲಾ-ಪಿಗ್ಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಭಾಸ್‌.ಹೆಚ್‌-23) ಪ್ರಗೆಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಕಿಮಿಕಿ: 162.00 ರಿಂದ 166.18 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ: ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ 1 
| ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಲೈಟಿಂಗ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುಹು. (929) \ 
ವಾ GENTE WET CE ETE 
ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿಸೆ ಕಾರವಾರ-ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.-43), ನವ KS 
ಸಮೀ. 230 ರಿಂದ 330 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ puss 
'ಹಾಲಬರೀಕರಣ, (97424) | 
TI Ns rR ಕ್‌ BH 


ಕೊಷ್ನಳ ಸಾನ 'ಹನಗ- ಹನ್ನಾ ಈ 


ಡಇನ್‌ಹೆಡ್‌3] 


ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ, 0,00 ರಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ" ಹಾಗೂ | Erie 
ಡುಂಬಧೀಕರಣ. (32686 \ ಅರತಿಮು' ಬಲು 
EE ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸ್‌ ಫಾ ವ [OX ESTEE 
[ಕ pe 
ಶಿಷಪೂರ ರಸ್ತೆ 8ಿಮೀ. 2.50 ರಿಂದ | ಘೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
(66t08y 
3 Ty og ತಾಲೂ ನಲಾಡಬನ್ನನಾ TO NU CEST | 
ರಿಂಥ 6.80 ರವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (67485) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
5 | ತಾಪ ಕೊಪ್ಪಳ `ತಾಲೂನೆ `ರಾಷ್ಟ್ರಾಧಸ"ಹೆದ್ಧಾರಿ-3 ರಂದ oR EE 5 
ಹಿಟ್ನಾಳ "ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 260 ರಿಂದ 5.00 ರವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹಂತದೆಲ್ಲಿಟಿ. } 
i} (67634) | | { 
4 — 
? | ಕೂಪಳೆ [ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಸಿಂಯೋಗಿ-3ಗರ ರಸ ಮಿೀಂ #60 27500 25 ಾನುಗಾರ ತಗ | 
ರಿಂದ 8.00 ರವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (66306) ಮೂರ್ಣಗೂಂಟಿದೆ. | 
6 [ಕೊಲ Ee 3055] ಇ 
| | '್ಲಾಯಾ ಕಲಕೇರಿ-ಹಟ್ಟಿ-ಕಾಮನೊರು-ಅಜ್ವಿಗೇರಿ-ಕೂಕನಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ H ಪಾರ್ಣಗೆೊಂಡಿದೆ. / 
| ಕಿಮೀ. 0.00 ರಂದ 2.15 ಹಾಗೂ 1400 ರಂದ 19.00 ರವರೆಗೆ! | 
} [ಅಭಿವದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (67185) | 
| | 
f | Fl SN | 
7 ಸಾಳಕ್‌ KET RT) ವಾಸಾ ತಾಗ 
Ks % H 
1.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಹಾಗೂ. ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (66194) ಪೊರ್ಕುಗೊಂಡಿದೆ: | 
| 
| 
ರಾ ಇವಾನ್‌ ಹ 3ನ! IW | 
0.00 ರಿಂಡ 670 ರಷರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗಣ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. Hi 
|} (65486) | 
| 
[ H i 


ಅಂದಾಜು [ಬಿಡುಗೆಡೆಯಾದ! ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸಂ] ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ | ಅನುದಾ. | ಮಿಯ ಪಸೆತ | ರ್ಫಾಗೊಳಯುವೆ 
(ಆೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) |(ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ! ಕ ದಿನಾಂಕ 
I p 3 3 3 Fs p C 
3. 1 ಕೊಪ್ಲೆಳ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿ ಅರಿಶಿಸಕೇರಾ-ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮನಾಳ ರಸ್ತ ಕಮ] 30005 ಇಾಮಗಾರಿ` ವಾಗ 
0.00 6ಂದ 7.00 "ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
(66173) 
| ಕಾಷ್ಠಾ ಕಾಷ್ಠ ತಾಲೂಕಿನ `ಅರಕನೇರ-ಕಾಡದಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 6303500 8608 ಕಾಮಗಾರಿ 
ರಿಂದ 9.50ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.(67131) ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. 
1 | ಕಾಪ್ಪಳೆ [ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ 'ಕೊಪ್ಪಳೆ-ಕಿನ್ನಾಳೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌-23 35000 ಾಷಾಗಾರ 02-08-20 
ರವರೆಗೆ ವ್ಲಾಯಾ: ಕಲಿಕೇರಿ-ಹೆಟ್ಟಿ-ಕಾಮನೂರ-ಕುಕನಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಕಿಮೀ. 20.00 ರಿಂದ 26.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಃ 
'ಡನಂಬರೀಕರಣ. '(97432) 
TT ನ ತಾಲಾನ ಇರರ್‌ಗಡಾನಮಾಸ್ಟಾಪಾರ ದ 3] ಪಗಾರ pes] 
870 ರಿಂದೆ 1200 ರವರೆಗೆ ಆಗಲೀಕರಣಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
'ಹಾಂಬರೀಕರಣ. (97433) 
TE [SER ನಾಷ್ಟಾರ ಪವ 55 SSR ನನರ 
[ಹಿಟ್ನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 2.40 ರಿಂದ 315 & 4.20 ರಿಂದ 5.00 ಅನೆಮೋದನೆಗಾಗ 
[ರವರಗೆ ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97425) ಸರ್ಕಾಕಕ್ಯೆ ಸನ್ನಿಸಿಲಗಿದ. 
CET ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂತಿನೆ ತೊಪ್ಪೆಳ-ಭಾಗ್ಯನಗರ-ಒಜನಹಲಳ್ಳಿ ದೆಸೆಯಿಂದ] 35000 ಕಾಮಗಾರಿ 32-09-20 
ಕೊಪ್ಪಳ-ಕ್ಯಾದಿಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 240 ರಿಂದ 5.70 ರವರಗೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97431) 
5 ೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂತನೆ'ಗಣೆಗೇರಾ-ಗೊಂಡೆಬಾಳ RTO 350 ಆರ್ಥ ವಡ 
[ಶಂದ 12.00 ರವರಗೆ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
(98li5) ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
16 } ಕಾಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೊಕೆನೌ'ಅಳವಂಡಿ-ನೀರಲಗಿ ತ್ವ ಕಿಮೀ. 6.00. ರಿಂದ] 25000 ಸಾಷಗಾರಿ: 7) 
9.00 ರವರಗೆ "ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
(97426) 
7 | ಕೊಪ್ಪಳ [ಹಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ 'ದೆಡೇಗಲ್‌-ಹಿಕೇಸಿಂದೋಗಿ -ಠಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.| 20000 ಇನಣ'ನಡ್‌ 
| 0.00 ರಂದ 115 ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
p = ೪ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ, (97427) ರ್ಕಾರಕ್ಕ ಸಲ್ಲ; 
18 ತೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿಸ' ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ಗಾರ-5 ರಿಂದ ಹುಲಗಿ-| 350.00 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಶಿವಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. ಕಿಮೀ. 330 ರಿಂದ 6.50: ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97428) ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
9 ಕ ಕೂಪ್ಲೆಳೆ [ಕೊಪ್ಪಳ 'ತಾಲೂಕಿವಪ ಅಳವಂಡಔ-ಕೆವಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 700, 18500 ಕಾಮೆಗಾರಿ 10-03-30 
ರಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
(58108) 
ಸಾನ್‌ ನಾ ನಾವ್ಯ ಷತ್‌ ನ | 
1 ಸಾರ್‌ ಫಾಷ್ನಳ ತಾಲೂಕಿನ`ಬಿಸರಳ್ಳಿ-ಮೈನ್ಳಿ-ಹಂದ್ರಾಳ-ವದಗನಾಳ ರೆಸ್ತ್ಯ 17506 13338 ಸಾಮಗಾಕ 
ಕಿ.ಮೀ. 7.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (67310) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
7 ಕ್‌ ಲನ ಎಸರ್ಯಮೃನಳ್ಳ್ಯ ಪಂದ್ರಾ” ವಡೆಗನಾಳೆ ರಸ್ತೆ] 33000 'ನಮಗಾರ [sve] 
8.ಮೀ. 3.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ: (98109) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


5053-ಎಸ್‌ಡಔಪಿ ಯಾಮಾನ್ಯ) 


EN ಭಜತಿ 


ಸಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 
್‌ 


pe 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ: 


3 


ಸನಾ 
ರಂದ 1.60 ) ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಕಸಿ 
ಆಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು' (63425) ನ 


By¥2] a | KE 


ರಕ್ಷೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (84283) 


3 | ನಾ ಪ ನರನ ನ್ಹಾಹಾ್‌ ಸರನ್‌ Wc 
| ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0,00 ರಿಂದ 3.56 ರವರೆಗೆ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (84171) | ಪೂರ್ಣಗೆಸಂಡಿದೆ. 
| | 
| ರಾಕಾ ROMO TEN ಇಹ 
ಹೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. 
ಖಿ 


54 FES DY 


ಸ್ಟೆ ಕಿಮೀ. 00 ಏಂಜ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (81317) 


ಶಿಣನೇಟ ಮೋಹವು]. SH TF 


18 14.38 


ಹಂಜ 15.40 ರವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮವ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) 
(84199) 


7ನ ತಮನನ್ನ ಗ್ರಾಮರ್‌ ಸ ನಾನ ಹಣ ಪಗಾರ 
ಸಸಿ ರಸ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ (84859) 
TENCE SS 
RB 3 | 335 


Tin ನಂಡಿದೆ; 


(6. 17 ಹಾಗೂ ೫9 ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (76259) 


TT ಸೂಪ 
ಮೂಣಿಗೂಂಡಿದೆ. 
CTT Hoge Si ಭಾಗ್ಗನೆಗರ'ಗ್ರಾಮರ ಪಡ GN TO 777 ನಾಗರ್‌ 
0, 13, 16. 17 ಹಾಗೂ ವಾರ್ಜ ನಂ ೫ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (68113) | 
3 ಪ 'ಇರೂನ ಧಾಗ್ಗಗರ ಸಾವರ ವಾರ್‌ ನಾಕ? ECT "ಹನು ದ 
08 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ್‌ ಓರಿ ಶಾಂತಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹುರಾಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪಂಪಣ್ಣ ಕೆಂಚಗುಂಹಿ ಇವರ ಹೊಲ: ಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 
ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ ನಂ 4 ಮತ್ತು 15 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ಓಜನಹಳ್ಲ 
'ರಸ್ನೆಯೆಂದ ಮಹಾತ್ಮ. ಗಾಂಧಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
'ಕಾಲೋನಿಯೆಲ್ಲಿಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ: (68114) | 
| 
I ಕೊ ಾಲಲಳ್ಳೆ "ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಮಾಡಾ 1 HAT ಇಪ ರ್‌ Ki 
| ಸೇಶನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ೊಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಸ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (68108) | 
3% [ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಧಾಗೈನಗರ ಪೆಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ 1 5 ho 100.83 ಕಾಮಗಾರಿ x | 
} ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. | 
{ 


3088 


[ET 


age 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ತಸೆಂ | ತಾಲೂಕ ಾಮಗಾರ ಹೆಸರು ಅನುದಾ | ನಮದು ಪನೆಸ | ಗೊಳಿಸುವ 
ಹೂಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೊಲತ್ನಗಳಲ್ಲಿ] ನ್‌ ಡಿನಾಂಕೆ 
J 3 gy 5 6 pl 
6 ಸಾಪ್ಠಳೆ [ಫೊಪ್ಪಳ ತಾರೂಕನ ಮುನಿರಾಬಾದ, ಹುಲಗಿ, ಹೊಸಳ್ಳಿ, 168.23 ಕಾಮೆಗಾರಿ' 
ಹಿರೇಸಿಂದೋಗಿ ಮತ್ತು ಕಾತೆರಕಿ-ಗುಡ್ಡಾನೂರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಹೂರ್ಣಿಗೊಂಡಿದೆ. 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (84878) 
1 
7 ತತ ಕಾಲಂನ ಕುಡಕ Bಂಡಾ) ಗಾಮೆದಲ್ಲಿ ಸಿ. ರಸ್ತೆ 3388 ನಷ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (98116) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
773 ಕಪ್ಪ ಕಾಲೂ ಪೈದರನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ". ಸಸ್ತೆ| 33 ಇಮಗಾರಿ' 
| ನಿರ್ಮಾಣ. (98104) ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
L 
Fes 
77 ತ್ನ ತಾಲೂಕಿನ ಚೆಕ್ಕಯೊಮ್ಮನಾಳೆ, ವೆಣಬಳ್ಳಾರಿ, ಇರಕಲ್‌ಗಡಾ. 3837 ಸಾವಾಗಾರ 
ಹನುಮನೆಹಟ್ಟಿ ೩ ಹಳೆಕುಮುಟ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಟಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
'ನಲೋನಿಯಲ್ಲಿ' ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (68107) | 
7] ಷ್‌ ಕೊಪ ಠಾಲೂನೆಹೆನುಜಿಂಟಿ. 'ತಿಗರಿ ೩ ಬೆಳಗಟ್ಟ ಗಾಮಗಳ]' 343 ಇಷಾ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (67288) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 
3 ಸಾಷ್‌ ಪಾತಕ ನಾಲ ಚುಕ್ಕನಲ್‌ ಹಾಟ ೯ ಅಾಚನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳೆ 1037 ಇಗ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (67900) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
1 [ನಷ್ಠ ತಾರಾಕನ ಧಾಗ್ಗನಗರ ಪಡದೆ ವಾರ್ಡ ಸಂ: 6, 8 WA TE 
10, 12,13 ಹಾಗೊ 18 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (76227) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
[| le 
"ರ್ಯಾ ನಾಸ ಪಮಾನ ಕನಮಾಡ'ಸ್ರಾಮದ್ನ್‌ ಇಸ 'ಕ್‌ನರ್ಮಾಣ] 32 a7 ಇವರ 
(84846) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
Tg ರನನ ಕರವಾಮ ನ್‌ pA REE 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (98105) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 
ಜಾರ ಸರ್‌ವನಾಘ್‌ಲ ಪ್ರ ತ್‌ಾ 
77 [ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನೆ Canina 15000 74 ಸಾಪ 
ಮುನಿರಾಬಾದ (ಎಸ್‌ಹೆಜ್‌-130) ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. 107.00 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (61438) (ಅಗಳಕೇರಾ ಸೇತುವೆ) 
ಇ 3054-ಸಎಂದಿಎಸ್‌ವ್ಯೆ 
7 | ಕೊಪ್ಪಳ [ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟಾಯ 'ಹೆದ್ದಾರಿ-3 ರಿಂದ ಹುಲಗಿ- 1918 'ಕಾಮಗಾದಿ 
ಶಿವಪೂರ ರಸ್ತೆ. ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 340 “ರವರೆಗೆ ಅಬವ್ಯ 'ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
'ಹಾಗೂ ನವೀಕೆರಣ. (84274) 
TT ನಾ ವರೂ ಅರೂದವಿ-ತನಡದಾತ ರಸ್ತೆ"ಮತಗಲ್‌ ar ಸಮಗಾರ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ -ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (84294) | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 


I 
ಎಲ್‌ಎಕ್ಕೂ 1987ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರೆ 


[ [CCT 
ಅಂದಾಜು | ಕಾರ್ಯಾದೇಶ iW 
ಸ ಹರಾ 
ಮೊತ್ತ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ 
If KY A 
| ೩ 5 7 
MRS . _ ನ Sn 
{ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
& ್‌ 3054 ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ಧಾರ ಅಧವೃದ್ಧ ಯೋವನೆ; 
(TT Tra FET SRT ENON TON TT 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 20 2 ಸಂಖ್ಯೆ 
383 ಬಿ) ಕೊಪ್ಪಳ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಯಲಬುರ್ಗ-ಕನೆಕಗಿರಿ-ಗಂಗಾವತಿ ಮುನಿರಾಬಾದ್‌ ರಾಜ್ಯ ಟೆಂಡರ್‌ ಕಾಲಾವಧಿಯು 1 
'ಹೆದ್ದಾರಿ-130ರ ಸರಪಳಿ-95.56 ಕಮೀ ರಿಂದ 106 ತಿಂಗಳು ಆಗಿ! ದಿನಾರಕ:| 
ಕಿಮೀ (ಮಾರ್ಗ-ವಜ್ಜಬಂಡಿ, ಹೀರೆವೆಂಕಲಕುಂಟೆ, ತಲ್ಲಕೆರೆ. 03-12-2020 ರಲ್ಲಿ | 
'ಗುಂಡಾಲಾ) ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂಬಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. | 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. { 


ದಿಯು. 


ಅಂಶಿಕ ಆಧಿಕ ಸೇ ಛಗಾರರು 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಸಲಿಂಗ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂ.ಲೋಇ:27|:ಐಎಫ್‌ಎ:2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 


ವಿಕಾಸ 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದ 
ಇವರಿಂದ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 
ಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ, 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹೌ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ. 


ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. > 


ವಿಷಯ : ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಎನ್‌ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಎಂ 
(ಬಂಗಾರಪೇಟೆ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1982 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ 


ಬಗ್ಗೆ. 


pe 

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರೀ ಎಸ್‌.ಎನ್‌ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಎಂ (ಬಂಗಾರಪೇಟೆ) 
ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1982 ಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರುವ ಉತ್ತರವನ್ನು 100 ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ 
ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ. 


(ಡಾ. ರಾ: 


ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು 
ರ ಬಂದರು ಮತ್ತು 


ನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇ 


‘ 
li 
f 
H 
| 
| 
| 
j 
| 


ೂೋಗ/ವವಿಘವ020 


“Toಡರ್‌ | ರಡ್ಗುಪಡಿಸಿರುವುದಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು | 
ರೆದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು | 


| ಮಂಜೂರಾಪ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; | ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗರಿಪರು ಒದಗಿಸಿದೆ 
(ವಿರ ನೀಡುಪುದು) ! ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ 


ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 44 1982 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 2 ಶನ ಎಸ್‌.ಎನ್‌ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕೆಎಂ 
(ಬಂಗಾರಷೇಟೆ) 

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 2 16-03-2020 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು H ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


ಫುತ್ತತೆಗಹ 


ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ಬಂಗಾರಪೇಟೆ `'ಪಲ್ಲೂಕಿನ 


} 
] 


7” ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ 2018-19 ಮಃ 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಯಷ್ಯಯದಲ್ಲಿ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ  ಅನುದಬಾನನೆಷ್ಟು ಮತ್ತು 


ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ-ಇ | 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂ292000 ಲಕ್ಷ! 
| 
| \ 
| ಒದಗಿಸಿದೆ. 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಟ್‌-ಇ | 
| ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ | 
ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. | 


ವಿಷರ ನೀಡುವುದು) | | 
ವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಹಳ 2018-19ನೇ" ಸಾಲಿನಲ್ತಿ 'ಅನುಮೋಡಿನೆ ` ನೀಡಲಾದ 1 
ಅಪಕ್ಕವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮರು | ಕಾಮಗಾರಿಗಗ ಪೈಕಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಸಕ ಆದೇಶ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದೇ? | ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾದ, ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ 


(ಮಾಹತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು) | ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ; 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು | 
| ತಾತ್ಯಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಓಡಿಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 


ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು  ಅನುಚಾನ | 
| ಅಜತೆಯನುಸಾರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು | 


2 j 
| ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು | 
| ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. j 


py 3 


Aso 


ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 


ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


Pagei 


ಅನುಬಂದ-1 
(ದೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
TS ಹ RNS SORA SAS NS 
I ನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ | | 
pa ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಷ... ಅಂದಾಜು ಷರಾ... | 
A [ ಮೊತ್ತ | 
FN KR — EN } 


| 
| 
[3 
i 


2818- 19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ಅನುಬೋದನೆಯಾಗಿರುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವವರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-04-337- 0 0-154- 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು. "ಧಾರಣೆ 


\ ್ಧ ಭಾಗ-1 | 
ಬ ಮ ಸ ಮ! 
ಎಫ್‌ ಡಿಸ್ಟೀ ಕ್ಸ್‌ ಫಂಡ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
1 ಪೌಂಡೇಷನ್‌ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ | 300.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೊಡ್ತಹಳ್ಳಿ ಗಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ y _ 
2 ನೀಟ ಶಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡಸಳ್ಳಿ ಗಾನದ ಪಂಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ: ರಸ್ತ 25.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಆ SE pa PERRIS Se ಎ ee 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕು ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ] 
3 * ಪ್ರನ ಗಾಮ ನರಿ ಸ 20.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ 
er seus RR J SENS ST Ne 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ದೂಕು, ಬೂದಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿ ಸ. 10.05 
4 | ರಿಂದ1035 ಕಮಿವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ 15.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪೂರಕ ಕಾಮಗಾರಿ 
L— ಖು —— EE ——— 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುನ್ಸು ಬಿಂದ: ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 
5 ) 2 ಅನುದ ಪಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತ 30.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" ಕಾಮಗಾರಿ 
| ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೊಡೂರು 9 k ಗ 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೊಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 
6 ಜು ರು ಗ್ರಾಮದ ಪ ಈ 30.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
[acs ಮ” 
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-04-337-0-01-154- 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ 
ಭಾಗ-2 | 
[se ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಸತ್ರ | 
1 ಕನಲಾರ ಜಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲಾನ ಬಾರಾ ಇವವ 7] ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸ b ಖಂ ಸ ನಿ ರ 
| ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 17.00ಕ8.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ಸೆಯ ವೃದ್ಧಿ] 770.00 ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮು.ಇ. ರವರಿಂದ | 
{ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ [ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. | 
2 ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ `ಬಂಗಾರಷಾಜ ನಾರ್ಲಾ `ಮೂರಿಕೋಟ ರೃಷ್ರ್‌ ಫಾಡರ್‌ ics | ಸ್‌ 
[ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.07 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕೆರಣ! [5000 | ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ | 
ಕಾಮಗಾರಿ | | 
| } 


| 


Page2 


2 ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ 
ಸ ಮಂಜೂರಾಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಅಂದಾಜು ಷರಾ 
(ಷಃ ಮೊತ್ತ 
2 3 4 
3 ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೂದಿಕೋಟೆ ರೈಲ್ವೇ ಫೀಡರ್‌ RN 
ರಸ್ಸೆಯಂದ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಮಾಗೊಂದಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಲಮಂದೆ ಕ್ರಾಸ್‌ _ 
Ke R ನನಹಳ್ಳಿ ಮಾ jl Ca ಆಡಳಿತಾತ್ಸಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸೇರುವ ರಸೆಯೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 12.908. ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಆ 
ದ್‌ ¥ ಣೆ 700.00 ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮು.ಇ. ರವರಿಂದ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 
L ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. 
4" |ನೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಹರಟಿ'`'ರಸ್ತೆಯ 
ಸರಪಳಿ 4.10 ರಂದ 5.55ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ “ಮತ್ತು 7.05 
ರಿಂದ 9.10ಕ8.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 250.00 ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ 


5 ಣಾೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆ `ಬಂಗಾರಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಾವಾಸಮುದನಿರದ 
ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಸಿಂಗರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಸೇರುಪ ರಸ್ತೆಯ 
ಸರಪಳಿ 0.20 ರಿಂದ 3.14ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ| 200.00 ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ 


ಕಮಗಾರಿ 


8 ವಾರ ಹಳ್ಲಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತರನು `ಇಮಸಮುದ್ರ ಗಾವ ಪರಮತ 
ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ಕೊನೆ ವಟ್ಟಿಗಲ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ 


ದೇವಾಲಯದವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ] 130.00 ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ). 
ಸ ———— el 
7 ಲಾರ ಜೆಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಗಾರೆಪೇಟೆ' ವಕ್ಕಲೇರಿ ರಸ್ತೆಯ 
ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50ಕ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ! 90.00 ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕ" ಕನವಾರ ಕಲ್ಲಾಪು `ಬಂಗಾರಪೇಟೆ' ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಲಾರೆ 
ವೆಂಕಟಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಬ್ದಣಿ-ಶಾಪೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಚಿದ್ದಾರಿ-75 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ| 200.00 ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


R್ಯ3 


ಅನುಬಂಧ -1 


ಬದಿಗಳ ವಿಷ 


ಫಿ 


ಗ್ಲೂಕಿಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ: ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗ: 


'ಲ್ರಿ- ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 


ಹಂತ-4 ಘಟ್ಟ-1 ರಡಿಯಲ್ಲಿ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, 


ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಸ್ಹ 
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ಆಂತರಿಕ ಅರ್ಥಿಕ ಸೇ ಈಗಾರರು 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸುರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯ ಸಕಇ! 9 ಖೆಸಿ.9 2೦೪೨ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:1! 3-೦3-2೦೭೦. 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: ¥ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಫ/ಪರಿಷತ್ತು. |b 4 
ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಎರಾನ್ಯರೇ, 


ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಫೆಷಔಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶೀ/ತೀಪಅ..... ನನ್ನನ್ನ... ಇವರ 
ಹಕ್ಕೆ ಗುಕುತಿನ/ಗುರುತಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆಃ! 1 3ನಿಯಮ- 
73/ /ಗ.ಸೆ.ಸೂ-3೮! ಕ್ಲ ಉತ್ತರಿಸುವ ಐಣ್ಷೆ 


ಸೇಸೇಸೇಷೇಶೇ 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಗಪಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶೀ/ಠೀಮತ.. ಮಾನಸಂ... ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಡುರುತನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಸಂಖ್ಯೆ: 1? 3ನಿಯಮ-73/ /ಗ.ಸೆ.ಸೂ-3ರಣ್ಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ 12. ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಖುಗೆಯ. 
(ಕೆ.ಸಿ: `ಕುಮಾರ್‌) 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ: 1173 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀನಾಗೇಶ್‌ ಬಿ.ಸಿ, 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 16-03-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವವರು :  ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 


ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು, 


ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 


ಫ್ರಿ! 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದು ಪರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ | ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ, | ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಪತಿಯಿಂದ 
ಸೇಪಾಲಾಲ್‌ ಭವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ | ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; (ಪರ್ಷವಾರು, | ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಬೇಡ್ಯರ್‌ ಭವನ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ 
ಭವಸಪಾರು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಭವನ ಮತ್ತು ಸೇವಾಲಾಲ್‌ ಭವನಗಳ 
ನೀಡುವುದು) ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ, 


(ಅ) 


ಮಂಜೂರಾದ ಭವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮಂಜೂರಾದ ಭವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಯಾಜ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ; (ವರ್ಷವಾರು, | ಹಂತದ ವರ್ಷವಾರು, ಭವನವಾರು, 
ಭವನವಾರು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿಷರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1, 2 
ನೀಡುವುದು) ಮತ್ತು 3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


(%) 


ಈ ಭವನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖಾ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ. 

ಯಾವ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ? (ವಿಷರವಾದ | ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖಾ ಪತಿಯಿಂದ 

ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭವನಗಳಿಗೆ 
ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ 
ಪಹಿಸಲಾಗುವುದು, 


ಸಕಇ 179 ಪಕನಿ 2020 “A 


(ಗೋವಿಂದ್ರ ಎರೆ; ಕಾರಜೋಳ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿಷಪರು. 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಾಗೇಶ್‌ ಜ.ಸಿ. ತಿಪಟೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಜುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ-1173ಕ್ಷಿ ಅನುಬಂಧ-1 
ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಕಲ್ಪ ಅನುದಾನ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಡಾ: 'ಅ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಛವನಗಳೆ ವಿವರ. 


ತುಮಕೊರು ಜಲ್ಲೆ 
(ರೋ.ಲಕ್ಷಗಳಣ್ಣ) 
ಪಾಕಿ ಜಡುಗಡೆ 
ಶ್ರ. | ಮಂಜೂರಾದ ಮಂಜೂರಾದ | ಬಡುಗಡೆ 
3 ಸಕ i ಹೆಂತ 
40| ವರ ಮಂಜೂರಾದ ಸ್ಥ ಫವನದ ಪವರ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಂ: 
1 FS E | p ` [5 ್ಥ [ | 
q ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು 
1.| 2014-15 ಯಾವುದೇ ಛವನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಲ್ಲ 
FT eoago 
1 ಕಂದಿಕೆರೆ ಜಗಜಣವನರಾಂ 2೮.೦೮ 2೮.೦೦ ಕಾಮಗಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಣದೆ 
NC 
ಅಂಪೇಡ್ಡರ್‌/ 
ಹೊಸೆ ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ದರದಂತೆ 
2 ಪೆಣ್ಚಕೆರೆ ಜಗಜೀವನರಾಂ 25.0೦ 25.0೦ bo: ಹಣ್ಣ ರಿಸ ತ್ತದೆ. 
ಭವನ 
2| 2015-16 |. 
ಅಲಬೇಡ್ದರ್‌/ — Wy 
3 ಹಂದನಕೆರೆ ಜಗಜೀವನರಾಂ 15.0೦ 85.೦೦ ಕಾಮಗಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಟ್ಣದೆ' 
ಥವನ 
ಅಂಬೇಡ್ದರ್‌/ 
ಹೊಸ ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ದರದಂತೆ 
ಹುಳಯೂರು ಜಗಹೀವನರಾಂ 26.೦೦ ಕಿ ಪಟ್ಟ ತ ಸಃ ದೆ. 


ನಂದಿಹಳ್ಟ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ :ಚವನ ಹೊಸ ಎಸ್‌.ಆಲ್‌.ದರದಂತೆ 


6.00 6.0೦ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಣಿ: ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿಬೆ. 


al 


ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಫವನ 
7 ಸೋಮನಹಳ್ಳ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ 600 6.00 ; 
A_ | | - B 
ಒಟ್ಟು; 24೦5 | ಇ4ರರ " 
4 | sor-18 IE ಯಾವುಡೇ ಘವನ ಮೆಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
"| 1 ಲಕ್ಲೇನಹಳ್ಟ | ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ | 12.0೦ 30೮ yl 9.0೦ 
ಈ)|20-o/o ಹೆಸರಹಳ್ಟ 'ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ `ಘವನ: 12.00 3.00 2.೦೦ ಅರದಾಜು ಪಣ್ಣ; ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
| 3 ಬೇವಿನಹಳ್ಟ ಅಂಬೇಡ್ಗರ್‌ ಥವನ 12.00 ' 3.00 IN 9.00 
ಇಷ್ಟು: 3600 | eo | 27೦೦ 
'ಗುಚ್ಡ' ತಾಲ್ಲೂತು 
— 
1 ಮಂಚಲದೊರೆ PE ಭವನ 10.00 10.00 _ 0.೦೦ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಟ್ಟದೆ 
2 ಜದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಘವನ | 10.00 10.00 0.೦೦ ] ಅಂಟಲ್‌ ಲೆವೆಲ್‌ ಹಂತದಟದೆ 
6| 2014-15 Fj 
3 ಕಾಳೇನಹಟ್ಟ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಘವನ 10.00 1:0೦ 0.೦೦ ಕಾಮಗಾರಿ: ಪ್ರಗೆಶಿಯಟಣ್ಣದೆ 
4 ಎಂ.ಎನ್‌. ಕೋಟಿ ಅಂಬೇಡ್ನರ್‌ -ಘವನ 10:00 ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರಗತಿಯಟ್ಣದೆ 


| - 1000 ೦.೦೦ 
ಜಟ; 40.0೦ 3} ೦.೦೦ 5 


ಬಾಕಿ ಜಡುಗಡೆ 
ತೆ. | ಮಂಜೂರಾದ ಮಂಜೂರಾದ | ಜಡುಗಡೆ 
ಮಂಜೂರಾದ ಫ್ಗಳ 
ಸಂ| ವರ್ಷ ಷ್ಠ ವನದ ಪಿವರ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಂತ 
ಅನುದಾನ 
ಬಾಸರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಅಂಪೇಡ್ದರ್‌ ಭಚನ 10.0೦ 10.0೦ ೦.೦೦ 
720-62 ಶೊಪ್ಪ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 1೦.೦೦ 10.00. 0.೦೦ ಹೊಸೆ. ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ದೆರಡಂತೆ 
a 'ಕೋಣನಕೆರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ 10.00 ೧೦೦  |ಅಂದಾಮು ಪಟ್ಟ ತೆಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
4 | ಕಡಲ ಹೋಬಖಳ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನ | ಅಂಬೇಡ್ದರ್‌ ಫವನ 10:0೦ 0.೦೦ 
'ಭಾವಣಿ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯ 
&ಈ ಚನ್ಮಶೆಣ್ಣಹಳ್ಳ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 10.00 0.0೦ | ಹಂತದಲ್ಲದೆ 
6 ಹರದಣಿರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ 6.೦೦ 6.00 
7 ಹೊಸಕೆರೆ. ಅಂಪೇಡ್ಸರ್‌ ಭವನೆ 6.0೦ ಆ.೦೦ 
[3 ಶೇಷನಹಳ್ಜ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 6.00 6.00 
206-16. | 5 ಮಡೇನಹಳ್ಟ ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌ ಭವನ 6.00 6.00 
ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌/ ಹೊಸೆ ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ದರದಂತೆ 
10 ಕಡಬ ಜಗಜೀವನರಾಂ. 2೮.೦೦ 2೮.೦೦ ಅಂದಾಜು ಪಣ್ಣ' ತೆಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿಬೆ. 
ಧವನ 
ಅಂಖೇಡ್ನರ್‌/ 
n ಚೇಳೂರು ieee ೮೦.೦೦ 2೮.೦೦ 
Se —ps ws as 
ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌/ 
ರಾ ೩5.೦೦. 
ವಾ್‌ | 
ಬೆಲಪತ್ತ ಅಂಬೇಡ್ದರ್‌ ಭವನ 12.00 6.0೦ ರೂಫ್‌ ಲೆವೆಲ್‌ 
ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಛವನ 12.00 12.00 | 
ಕೋಷಪ್ಪ ಐದಲಾಗಿ ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳ' |: ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಫವನ: 12.0೦ 6.0೦ 
ಹೊಸ ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ದರದೆಂತೆ 
8 | 2016-17 
ಇರಕಸಂದ್ರ 'ಅಂಬೇಡ್ನರ್‌ ಭವನ 12.0೦ 6.00 ಅಂದಾಜು ಪಣ್ಣ' ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
1 
ಕೆ.ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಜ.ಹೀ.ರಾರ ಘವನ' 12.00 6.00 
ಪರಡ್ರಶೇಖಖರ ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌ ಭವನ, 12.00 ೦.೦೦ 12.೦೦. 
+ 
ಬೊಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ 12.0೦೦ 6.೦೦ 6.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಲೇಕಾಗಿದೆ 
ಹ್ತ: 84:೦೦: 30.00 54.೦೦. 
9 | 2017-8 ಯಾವುದೇ ಭವನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
1) 'ಅಂಬೇಡ್ದರ್‌ ವನ . Y ೨.0೦ 
7 ನಿವೇಶನ ಪಡೆಯಲು 
10] 20-19 [2 ಸಾ: ಸಲಲ ಕೆಮವಹಸಲಾಗುತ್ತಿಡೆ 
9.೦೦ 


2೦15-16 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ನಗರ 


ಕ್ರ. [ಮಂಜೂರಾದ ಮಂಜೂರಾದ | ಅಡುಗಡೆ } 
ಸ್‌ ಮಂಜೂರಾದ 'ಪೃಕ ವನದ ಪವರ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ 
ಸಂ| ಪರ್ಷ % ೫ ಅನುದಾನ | ಅನುದಾನ 
| ಅಸುದಾನೆ 
1204S. ] ಚಿಂಪುಗಾನಹಳ್ಳ 'ಅಂಪೇಡ್ಡರ್‌-ಥವನ'|"- 10:0೦ "|-1೦:೦೦ ೮೦೮ ಕಾಮಗಾರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
R| 
ಇಚ್ಛಾ 10.00 10.00 0೦೦ 
12 |. 2015-16 ಯಾವುದೇ: ಭವನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
13°| 2016-17 ಯಾವುದೇ ಥವನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
14 | 2017-8 ಯಾವುದೇ ಭವಸ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
Fl lorie ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ] 12.೦೦ 3.00 | ಇಂ r ನಿವೇಶನ ಪಡೆಯಲು "| 
15 | 2018-19 
2 ಕರಿಕೆರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ | 12.೦೦ 83.00 ೨.೦೦ ತಮುವಹಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ 
s 'ಜಟ್ಟನಕುರಿಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಥಪನ | 12೦೦ 3.00 eT 
PO ಕಲ್ಪಟ್‌ ಕುಂಟಿ 'ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌ ಘವನ | 12.೦೦ ಔ.0೦ ಆ.೦೦ | ನಿವೇಶನ ಪಡೆಯಲು 
1 
5 'ಚಲಗಾನಹಳ್ಳ 'ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಛವನ | 12.೦೦ 800 9.೦೦ 'ಶ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ 
°| 'ಮುಳಬಾಗಿಲಪಾಳ್ಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ }| 12.0೦ 3.00 0೦೦ ] 
ಬಟ್ಟು: 720೦೦ 18.00 ೮4.೦೦ 
ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು 
is] zou ಯಾವುದೇ ಭವನ ಮಂಜೂರಾನಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕ್ರೈಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಥವನ 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ 


ಹಟ್ಟು "| 
cm ಳಾ 
18] 2016-17 | 1 'ಕಚ್ಛಾವಾಡಿ 'ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌' ಫವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಣದೆ 
—L 
ಹಿಟ್ಟು: .. 
19 | 207-is ಯಾವುದೇ ಭವನೆ ಮೆಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
1 ಕೆ.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳ ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌.ಭವನ | 12.0೦ 3.00 ] 9.0೦ 
2 ಬೆಣಚಕಲ್ಲು ಅಂಟೇಡ್ಡರ್‌ ವನ | ' ೪2.೦೦ Ko] | ೨.೦೦ 
'ಈ ಇಂದಿರಾನಗರ ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌ ಭನನ] 12.0೦ 300 | ೨.೦೦ 
20] 20is-i9 y SR ಪಣ್ಣ'ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
4 ದಾಸನಪುರ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ | 12.0೦ 3.೦೦ 9.೦೦ 
° 'ಪಿ.ಹೊನ್ನಮಾಖೇನಹಳ್ಳ 'ಅಂಪೇಡ್ಸರ್‌ ಥವನ'| 1.೦೦ ಆ.೦೦ IR 9.೦೦ 
«| ಬೋರತಂಗನಪಾಕ್ಯ ಅಂಖೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ | 1೭.೦೦ 3.00 | 9.೦೦ 
ಬಟ್ಟು; 7200 15.0೦ 54.0೦ 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
e] ಸೋದೇನಹಳ್ಟ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ es] 'ಈ.೦6ಿ. [ ಠಂ೦ 0.೦೦ ಮುಕ್ನಾಯಗೊಂಡಿಬೆ 


ಪಾಕಿ ಜಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ 
ಅನುದಾನ | ಅನುದಾನ 
ಅನುದಾನ 
10.00 ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ 
10.00 ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ: | 
10.0೦ ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ 
Wi 
10.00 0೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
10.00 ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ | 
೮.೦೦ ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
5.೦೦. 0:೦೦ - 
[3 — 
4] ಬ್ಯಾಲ್ಯ ಅಂಬೇಡ್ನರ್‌ ಘಪನ 10:00 0.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯೆಗೊಂಡಿದೆ. 
Kash | we | ಸ ಸ oS 
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಬದಲಾಗಿ ಆರ್‌. 
3 ಗೊಲ್ಲರಷೆ್ಟಿ ಅಂಬೇಡ್ಸೆರ್‌ ಭವನ 1200 ೦.೦೦. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
12.0೦ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ 


6 ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ 12.00 1200 0.೦೦ ಮುಕ್ತಿಯ ಗೊಂಡಿದೆ 
7 ತವಕದಹಳ್ಟ 'ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಥವನ' 12.೦೦ 0.೦೦ 12.00 ಮುಕ್ತಾಯೆ ಗೊಂಡಿದೆ 
7] ಸೋಗೇಸಹಳ್ಟ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌. ಛವನ 12.೦೦ ೦.00 Nl 12.00 ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ 
[-) 'ಬಾಸೆಪ್ಪನಪಾಕ್ಯ 'ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 32.0೦. | 
10 ಮರಬಹಳ್ಞ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ 120೦ 
n ದಲ್ಟೇಪಟ್ಟ 'ಅರಲೇಡ್ಸರ್‌ ಛನನ | 12೦೦ 
12 ಅಜೇನಹಳ್ಳ ಅಂಲೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 12.೦೦ 
18 ಪೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಧನ | 2೦೦ 
22| 2೦15-16 
4 ಹೊಸಕೆರೆ ಅಂಖೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 12.00 
15 ಐಡಿಗೊಂಡನಹಳ್ಟ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಛವನ'| ' 12೦೦ 
16 'ಮರಿತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳ 'ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಘವನ | 12೦೦ 1.೦೦. ೦೦೦ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ 


ಮಂಜೂರಾದ! ಮಂಜೂರಾದ | ಜಡುಗಡೆ 
io: ದೆ ಸ್ಯಟ ಖೆ ಕಾ 
ವರ್ಷ ಮಂಜೂರಾದ ಸ್ಯ ,-ಭೆವನದ ಏವರ Ki ಮಾಡಟೇಕಿರುವ 'ಮಗಾರಿ ಹಂತ 
ಅನುದಾನ 
17 ಕೋಡ್ಲಾಪುರ... | ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌. ಘವನ |... 10.೦೦ 1೦೦ರ “0.೦೮ ಮುಕ್ತಾಯ 'ಪಂತದಲ್ಲದೆ 
———- 

18 sa ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 12.00 1200 ೦.೦೦ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಹೆಂತದಲಣ್ಣದೆ 

19 ಕೋಟಾಗಾಲ್ದಹೆಳ್ಟ ಗಾ ಘವನ ೦.೦೦ 12.೦೮ ಪ್ಲಾಕ್ಷಿಂಗ್‌ ಹೆಂತದಟ್ಣದೆ 
'ವಡೇರಹಳ್ಯ ಐದವಾಗಿ F 

2೦ ಗೋಪಗೂಂಡನಹಳ್ಯ [ed ಭವನ 12.೦೦ ೦:೦೦. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಹೆಂತದಣ್ಲದೆ 

2 ಐ.ಡಿ ಹಳ್ಳ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌-ಭವನ: 25.೦೦ 2೮.೦೦ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲಣ್ಲದೆ. 

ಹೊಸ ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ದರದಂತೆ 
p> ಹರಿಪರಪುರ ಅಂಲೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 12.00 ೦.೦೦. [ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಣ ತ: ತಿದ. 
- 'ಮರುವೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
| 'ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 


ಪ್ರಾವಂಡನಹಳ್ಟ 


0.೦೦ 


6.00 


12.00 


ನಿವೇಶನ ತೊಂದರೆ 


| oo | 0.00 12.00 ನಿವೇಶನ ತೊಂದರೆ 
139.0೦೦ 193.00 


6.0೦ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗೆಡಿಯಣ್ಲದೆ 
'ಅಂಖೇಡ್ಸರ್‌ ಛವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗಿಯಣ್ಣದೆ 

4 ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌ ಥವನ: ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
pa ನಾನ 

s ಮುಕ್ತಯಗೊಂಡಿದೆ | 

23] 2016-17. ಎ 
[2 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
7. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
F 

[3 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
ye ಈ 

8 ಚೀಲನಹಜ್ಞ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ fi ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಿ" 

p 
10 ಹೊಂಡೋಟ ಅಂಪೇಡ್ನರ್‌. ಘವನ. 2.೦೦ ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |] 
ನಾ Ri 

ki] ರಂಟವಳಲು ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 12.0೦ ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಚಿ 
L | ] 

12 ಚಿಕ್ನದಾಶವಟ್ಟ ಅಂಛೇಡ್ಡರ್‌ ಧವನ 12:೦೦ 0.0೦ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 

ಸಿನ ಮ ಕಟ | 
1 ದೊಡ್ಡದಾಳವಟ್ಟ 'ಅಂಖೇಡ್ಡೆರ್‌ ಫವನ | ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಚಿ' 
mn 
14 ತೆರಿಯೂರು ಅಂಪೇಡ್ಡರ್‌ ಘವನ 1.00 0.೦೦ 


ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಹಂತಬಟ್ತಣಿ 


ಬಾಕಿ ಜಡುಗಡೆ 
ತ್ರ. |ಮರಹೂರಾದ ಮಂಜೂರಾದ | ಅಡುಗಡೆ 
ರ್‌ ಮಂಜೂರಾದ ಸ್ಥಳೆ 
%o| ವರ್ಷ ಷ್ನ I ಪಿವರೆ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ 
ಅನುದಾನ 
1ರ 'ಕ್ಯಾತಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಅಂಬೆಡ್ಕರ್‌ ಘವನ 12.00 1200 ೦.೦೦ ಪ್ಲಾಕ್ರಿಂಗ್‌ ಹಂತಡಣ್ಣದೆ 
16 "| ತಿಪ್ರಾಪುರೆ ಅಲಿಬೇಡ್ಡರ್‌ ಥಪನ' 12.00 6.0೦ ಆ.೦೦ | ಭಾವಕೆ ಹಂತದಲ್ಲದೆ 
7 ಮುಚ್ಣನೆರಳೆಕೆರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ | 1200 | 6೦೦ 6೦೦ ಟೆಂಡರ್‌ ಹಂತದಣ್ಣದೆ 
j 2೦16-17 | 
| 18 ಆರ್‌.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಟ ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌ ಭವನ 6.00 6.00 ಬೆಂಡರ್‌ ಹಂತದಲ್ಪದೆ 
19 ತಿರುಮಲ' ದೇಪರಹಳ್ಳ ಅಂಖೇಡ್ಡರ್‌ ಥವನ: ೦.೦೦ 12.0೦. ನಿವೇಶನ ತಕರಾರು 
2೦ ತಿಂಗಳೂರು. ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಘವನ 6.0೦ 6.00 ನಿವೇಶನ ತಕರಾರು 


ತೊಣಬಗೂಂಡನಹಳ್ಳಿ 


ನಿವೇಶನ ತಕರಾರು 


'ಅದರಕೆರೆ 


ನಿವೇಖನ ತೊಂದರೆ 


ಜೀವಗೊಂಡನಹಳ್ಟ 


ನ್ಯಾಯಾಲಯದಟ್ಲದೆ. 


ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 1 
10.0೦ ೦.೦೦. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
26] 204-16 | 
Kc} ಚ.ಕೆ. ಹಳ್ಳ 10.00 0.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ | 
& ರ್ಯಾಫ್ಟೆ 10.00 r 0.೦೦ ನಿವೇಶನ ತೊಂದರೆ 
ಇುಟ್ಟುಃ 3056 ೦.೦೦ - 
27 2೦15-16. Ty ಹಾನಗಡ 100.0೦ 100.೦೦ ye ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಬೆ | 
ಬಟ್ಟು X 100.00 100.00 : 
ee[ 206-7 'ಹಾಪುದಾ ಫವನ ಮೆಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
29| 207-18 ಯಾವುದೇ ಭವನ್‌ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 1 
1 ಇಂಡ್ರೆಬೆಟ್ಟ ಅಂಖೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ | -12.೦೦ 8.೦೦ ೨.೦೦: ನಿವೇಶನ ಪಡೆಯಲು 
0] 208-19 ಮುವೆಹಿಸಲಾಗುತಿದೆ 
2 ಆಗ್ಗಹಳ್ಳ 'ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭನನ | 2.೦೦ 3.೦೦ ೨.೦೮ ಕ್ರೆಮವಹಿ: 
ಕುಟ್ಟ: 2400 | 60 | ೦0 


(, ಪಾಕಿ ಜಡುಗಡ 
3 ಹಂಜೂರಾಧ ಮಂಜೂರಾದ ಸ್ಥಳ ಘವನದ' ಏವರ ಮಾಚಖೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಂತ 
ಸಂ] ವ ಅನುದಾನ 
ಕರಿರಾಮನಹಳ್ಳ ಅಂಖೇಡ್ಸರ್‌ | p 
_ 1 bh -.]-ಅಂಬೇಡ್ದರ್‌ ಭವನ]. 10.00 ೦:೦೮ [ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
2 ರಾಗಲಹಳ್ಳ [c0aegos 'ಭವನ 10.೦೦. al 0೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
3 ಮಾಗೋಡ್‌ RR ಫವನ 10.00 ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
81] 204-15 —] p_ 
4 ಕಗ್ಗಲಡು ನ್‌್‌ ಫವನ 10.00 0.೦೦ ಮುಕ್ತಿಯಗೊಂಡಿದೆ 
IN 
ke] 'ದೊಡ್ಡಚಿಕ್ಕನಹ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಘವನ 10.00 ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ್ಥನಪಣ್ಣ | ಡೇ ಥಾ 
— 
i 6 |:ದ್ಯಾರಸಕುಂಟಿ: ಪರಿಜನ ಕಾರೋನಿ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 10.co 0.೦೦ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಹಂತದಲ್ಲೆ 
7 ಬಹ್ಯಸಂದ್ರ ] ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಘವನ 10.00 ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯ ಹೆಂತದಣ್ಲದೆ 
| — —! 
8 ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಛವನ' 10.00 X ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲದೆ 
5 ದೊಡ್ಡ ಆಲದಮರ ] 
204-5 | (ಹನುಮಂತನಗರ) ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ 


2015-16 ಯಾವುದೇ ಛಪನ'ಮರಜೂಾರಾಗಿರುವುದಿ R 
TT] wT 


2 'ಕುಣಿಗಾಟನಹಳ್ಯ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌.ಥವನ'| 120೦ 6.00 6.೦೦ ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಗೆಪಿಯಲಣ್ಲದೆ 

33| 2016-17 < 
ಗಿಡ್ಡನಹಳ್ಳ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 
ರೆಂಗನಾಥಪುರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಸುಬಾಬುಲ್‌ ರಂಗನಹಳ್ಯ 
L | 
ಹಃ B ಎ 
34] 207-16 ಯಾವುದೇ ಭವನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 1] 
35| eo18-1o | ಯಾವುದೇ ಭವನ 'ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
£ ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 

36 sl ಯಾವುದೇ ಭವನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 

1 ರುದ್ರಾಪುರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ 120೦ ೨37 263 ಆಂಟಲ್‌ ಹಂತದಣ್ಟದೆ 

2 ಮರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನಪಾಕ್ಯ ಅಲಪೇಡ್ಕರ್‌ ಥವನ | 12.0೦ ಅಡಾ 263 ) ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಣದೆ 

[ R ು -T p 

ತ | ಕೇಚನೂರು ಎಕೆ.ಕಾರೋನಿ ಅಂಖೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 12.0೦೦ 237 263 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪಬೆ 

4 | ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಎಕೆ. ಕಾಲೋನಿ | ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಥವನ 12.00 ಅ.87 263 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ 

° ಮಸವನಘಥಟ್ಟ ಅಂಪೇಡ್ದರ್‌: ಫವನ 1200 9.37 2೭68 | ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ: 


] 
ಪಾಕಿ ಜಡುಗಡೆ 
ಕೆ. | ಮಂಜೂರಾದ ಮಂಜೂರಾದ | ಜಡುಗಡೆ 4 
4 ಮಂಜೂರಾದ ಸ್ಥಳ 
ಸo| ವರ್ಷ ಸ್ಸ ಘವನದ: ಪವರ ಮಾಡಲೇಕಿರುವ. ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಂತ 
ಅನುದಾನ 
[3 ಕುರುಖರಮಲ್ಲೇನಹಳ್ವ ಅಂಖೇಡ್ಛರ್‌ ಭವನ 12.00 ಅಂಟಲ್‌ ಹೆಂತೆದೆಲ್ಲದೆ. 
'ಕಲ್ಲುಶೆಟ್ಟಹಳ ಬದಲಾಗಿ ಕೈದಳ ಆಂಬೇಡ್ನರ್‌ ಚಂರ 
ಗೇಲ್‌ 
1 ಕೊಪ್ಪ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಘವನ | 12.೦೦ 
37} 2೦1೮-16 
9 ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ವ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌: ಘವನ 12.00 6.00 6.0೦ 
10 | ಜೌಡೇನಹಳ್ಣ ಐದಲಾಗಿ ಅನಿವಾಕ | ಅಂಖೇಡ್ಡರ್‌ ಫವನ 12.0೦ 6.0೦ 6.00 
ಹೊಸ ಎಸ್‌.ಆರ್‌,ದೆರದಂತೆ 
1 ಅದರೆಗುಡಿಕಾವಲ್‌ 1} ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 12.0೦ 6.00 6.00 ಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತ ಸ ತಿದಿ. 
12 |ರಂಗನಾಥಖುರ ಐದಲಾಗಿ ಶೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳ| ಅಂಖೇಡ್ಡರ್‌ ವನ 12.00. 6.0೦ 6.00 | 
'ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರೆ ಬದೆಲಾಗಿ 
13 ನ ಅಲಬೇಡ್ನರ್‌ ಛಪನ 12.00 6.00 6.00 
ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
14 ತಿಮ್ನಾಪುರ ಆಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ | 12.೦೦ 6.೦೦ 6.೦೦ 
ಶೂಚನೂರು (ಎ.ಡಿ. ಕಾಲೋನಿ 
ks acc ed A 
16 ಐಳುವನೇರಲು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ 9.37 26ರ — 
[38] 2016-17 ಯಾವುದೇ ಹ ವನ 
39 'ಹಾಪುಡೇ ಭವನ ಮೆಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಆದಿಲಕ್ಷೀನಗರ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ | 12.೦೦ 3.೦೦ ೨.೦೦ 
ಹಾರೋಗಟಣ್ಟ (ಮಜರೆ ನಿವೇಶನ ಪಡೆಯಲು 
40| 2018-9 | 2 ನೊರಮರಹಟ್ಟ) ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 12.00 3.00 2.00 ಕ್ರಮವಹಿಸಬಾಗುತ್ತಿದೆ 
KC] ಗೀಕಿಕಿಕೆರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ 12.00 ಇ.೦೦ 2.೦೦ 
ಕಿಟ್ಟು: 36.00 ಅ.೦೦. 27.0೦ 
[ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಪೂರು 
41| 204-15 | 1 ಪಾಲಸಂದ್ರ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 10.00 10.00: ೦.೦೦ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ ಸಿಜ್ಯಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
l ಒಟ್ಟು: 10.00 10.00 ೦.೦೦ 
42| 2015-16 | 1 ಪೆಡೇರಷುರೆ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ. 10.00 10.0೦ |g ೧.೦೦ ಪ್ಲಾಪ್ಟಿಂಗ್‌: ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಮುಟ್ಟು: 1.00 10.00 ೦.೦೦ 
] 'ಹಾಲುಗೊಂಡನಹಳ್ಟಿ 'ಅಂಖೇಡ್ದರ್‌ ಭವನ 120೦ 3.60 ಆ.40 ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ: 


ಖಾಕಿ ಬಡುಗಡೆ 


KA A 
ಹ ಮಂಜೂರಾದ ಸ್ಟಕ ಫವನದ ವವರ ಮಾಡಖೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಂತ 
ಸೆಂ| ವರ್ಷ he 
ಅನುದಾನ 
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಘವನ ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕೆಂಹೋನಹಳ್ಟ 0.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಬೆ. 
'ಇಕ್ಕಲ್‌ ಅ.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
ಹೊನ್ನೇಸಹಳ್ಳ. ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ ೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
43| 2016-17 
ನೀತಕಲ್ಲು ಮೋಪವಿ ಪಾಳ್ಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಘವನ 6.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
ಗಂಗೋನಹಳ್ಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ ಮುಕ್ನಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಂಬಳಾಪುರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಘವನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
'ಹಿರೇದೊಡ್ಡವಾಡಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ ಮುಕ್ತಾಯೆಗೊಂಡಿದೆ 
ಮುದಿಗೆರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಥವನ ನಿವೇಶನ ತಕರಾರು 
ಬಳ್ಳಾಮರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ ನಿವೇಶನ ತಕರಾರು 
ಹಾರೋನಹಳ್ಳ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ ನಿವೇಶನ ತಕರಾರು: 


eF 'ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 


eg sss] |5| 


ಯಾವುದೇ 


44 


207-8 


ನಿವೇಶನ ತಕರಾರು 


Saas ee — sss —| 


ತಾರ 
ಭವನ 


ನಿವೇಶನ ಪಡೆಯಲು 
ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ 


ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಡೆ 


'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವನ 


47] 2015-6 


ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌/ 
ಜಗಜೀವನರಾಂ 


T 


1 ನಾಗೇಗೌಡನ ಪ್ಯಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಹೆಂತದಲ್ಲದೆ 
48] 206-7 | 2 ಆನೆಕೆರೆ 'ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಫವನ 
[ ಚಕ್ಕಮಣ್ಣಗೆರೆ ೦ಬೇಡ್ಡರ್‌ ಛವನ ನಿವೇಶನ ತೊಂದರೆ 
ಡು: 
457 207-8 | ಯಾವುದೇ ಥವನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
1 ಡಿಸಲ್ವಿರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ 5] 1200 'ಡ.೦ರ 2.೦೦ 


ತ್ರೆ. ಮಂಜೂರಾದ! ಮಂಜೂರಾದ | ಜಡುಗಡೆ 
ನ್‌ ರಾದ 
eT ಮಂಜೂ! ಸ್ಥಳ ಘವನದೆ ಪವರ ನಷ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಂತ 
ಅನುದಾನೆ 
§ ನಿವೇಶನ ಪಡೆಯಲು 
50| 2018-19 ps | ನಲ್ಲೂರು ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಛವನ | 1೭೦೦ ೦0 ೪.೦೦ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ 
s| ಅರಿಕಳೆಕೊಫ್ಪೆ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 12.00 ಕಳ್ಳ; 4 s.00 
ಇಷ್ಟಾ 6೦ರ 00 | 2700 
[L ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು 2759.೦೦ | 1354.00 | 1405.00 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು: ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್‌ ಅ ಸಿ, ತಿಪಟೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1173ಕ್ಷೆ ಅನುಖಂಥ-2 
ತಾಲ್ಲೂಕು /ವಿಧಾನಸಭಾ 


ಮಂಜೂರಾದ ಸ್ಥಳ 


| 12೦0) 12:00/ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಣದೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 2017-18 - 
| 1eoo] 12.0೦ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚ.ನಾ.ಹಳ್ಣ 2೦16-17 


; ಪೆಂಗಕಮ್ಮನ ಹ್ಯಾ 


ಯಾಕಾನ್ನಪ್ಕ್‌ 


' 2016-17 


| 12 | Ki ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳ 12.00] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
KA ಯರಗುಂಟಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಬಖಸವನಹಳ್ಳ 


| | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
|8| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 9 | ಕಮ್ಮನಕೋಟೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 20] ಕಸಬಾ ಹೋಬಳ ಹಳೇಹಟ್ಟ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ತಾಲ್ಲೂಕು /ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಸ್ನೇತ್ರ 


[s 
ಸಂ 


6.೦೦| ನಿವೇಶನ ಗುರುತಿಸಬೇಕದೆ 

ನಿವೇಶನ ಗುರುತಿಸಖೇಕದೆ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪದೆ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ತದೆ 
ಪೆಗತಿಯ್ದಣದೆ 
ಪಗತಿಯೆಣ್ದಡೆ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಪ್ರಗತಿಯೆಣ್ಣದೆ 
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12.00 
2018-19 


2016-17 


123.93 


* ಕೆಳೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಕಲ್ಪ ಕುಣಿಗಲ್‌, ತಿಪಟೂರು ಮತ್ತು ಗುಚ್ಛ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
* 2೦14-1೮ ಮತ್ತು ೭೦15-16ನೇ ಸಾಅನಲ್ತ್ರ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಅನುಬಂಧ 


ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು 
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಸೇವಾಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ 


LS] REN SSL SRR 


ಚಂದಲಾಗಡ ತಾಂಡಾ 
[ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮಡು ತಾಂಜಾ 
ಒಟ್ಟು 


ಮುದಿಗೆರೆ. ತಾಂಡಾ 


} ತುಮಕೂರು 


ತಿಪ್ಲಾಪುರ ತಾಂಡಾ (ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ) 


——nud in wd 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿಯ 


ಹೆಸರು 
[ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 10.00 
ಶಿರಾ 10.00 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ (ಆರ್ಥಿಕ 


ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


(ವಲಯ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ 


ಹರದಿಯಂತೆ) 


i 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ರೋಜ್‌ ಲೆನೆಲ್‌ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


pueonuiep Wagon 
ಧಿಟುಯುನಿಣಳ್ಗಿ 0 8T0T/L0/ CT: 


[ (ew 
ವಿಧಿಿಂಇರಟಿವಿ ಛೀ ಉಂಟ) ೬೨ಳಿವಿ) ನಬ 
ಇಡ ೩06 ಬಿಟಂಭಟಲಬಣಿ 


Geuiio'ce) 


ee | | 


ಇಲಜಿ ಉಂಲಂಣ ಜಿ 
[oe ಲನ ಆಜಬೀದಿಲ 


Tre ee 


(amp eee) 
woes gex00 Beene 


#k coo 


omyon ‘euros we Vkaa oe £೨6೪8 


cpu 


ಆಲಿ ನಿಟನಟಗಿ ಉಲ ೧ ಜಿಲ ಉಂ ಉನ ಉನ ನೆಂ ಔನಧಯ 36T-0T 


೦೫ 


ಸಸಂ. 


ಜಲ್ಲೆ 


[ತುದುಕೂರು' 


2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೇವಲಾಲ್‌ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ 


ty 


ಕಾಮಗಾರಿ/ತಾಂಜಾ ಹೆಸರು 


4 


ಸೇಭೆ 
ಗಾಂಧಿನಗರ ತಾಂಡಾ 963623.25. 1090125333 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


1083740 


4128225.30 


963623.25 


1083740 


48,00 


ತಿಪಟೂರು 


Kd 
BE 


ಪಾವಗ 


ಡ 


925256 
925256.00 


ಸೇಭ 


896463 


896463.00 


897550 
897550.00 


1 ತುಮಕೂರು 


2 ತುಮಕೂರು 


ತುಮುಕೂರು. ನಲಯ 


SR SNORE SESE EE EE EI 


ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೊರು 
2016-17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಸೇವಾಲಾಲ್‌ 


ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ. 


ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿಶಿ ಸಾಲ್ಕಟ್ಟೆ 


ತಾಂಡ್ಯ 


1,90 


$ರ್ಲಾಲಹೆಳ್ಳಿ ತಾಂಜಾ 12.00 


ಶಕುನಿ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ 


NN LL 7 


11,83 


(ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
09.03.2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಜಿ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ 


ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ 


ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ 


ಪ್ರುರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿೆ 


Tae 


BNE HR AE SRR BE 


[TO NE 


hoe 0ToT'E0'60 
eu a0 


(@eyic'en) | 
‘ee Uc ನೀಧ ಉಂಬ 

ದೀದೀಲಾಥ ಟಂಲೀ ಐಂ ಉಂದು ಆಉಜ ನೀಲಿ ನಂಟ ಭಧೀಜ 28೬1-9107 

enyon ‘euros eye Lhae Woe 2೧3೮8 


2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೇವಾಲಾಲ್‌ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ 


ಮಂಜೂರಾದ | ಟೆಂಡರ್‌ ಅನುಜೋದಿತ 
ತಾಲ್ಲೂಕು/ಕ್ಷೇತ್ರ | ಕಾಮಗಾರಿ/ಳಾಂಡಾ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ - 


| 1117385.3 1105114.00 [eter ಂಡಿದೆ 


್ಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
(ಸ್ಥಳೆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಿಂದ 
} ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕರಾರು 
ಹೆಚ್‌.ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ 11.15 1091632,00 ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು 
ವಲಂಯ ಅಭಿಯಂತರರು 
ತಿಪಟೂರು: ” 


ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ 
ಶೇ50% ಅನುದಾನ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಂಯೀ 


om [os] wa] 8m | 10 | | 


lee Te 


TY § § i ವಟ 3 


"ಬಟಖೂಲ 

ses “pea 
ಉಂ2೦೪ಂಡಿನ ಉಂಟ 
ಉಂಧಔಲಔಯಿಲಂಲಲಲಯ 
ಉಂಡ ಉಲ್ಲ! 
momo Yous mak) 
‘Puce Fe pie 


ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು 


2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಮಂಡಳಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲಿ 


ಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು 
ನಣಾಗಿಗುನ್‌ ಫೊನಾಂ ಗದಗಳು ನನವ ನಾದುಗಾನಿಗಲ ನಿಗ 


ರೂಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 


ಮಧುಗಿರಿ (ಮಂಡಳಿನಿದ್ರಿ) ಗಿರಿಗೊರಿಡನ ಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೇವಾಲಾಲ್‌ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ ಟೆಂಡರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಇ! H SLP 208೨ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಜಚಪವಾಲಯ 


ವಿಕಾಸಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ:! 2-೦3-2೦೨೦. 


ರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


FON ಸ ರ” 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪರಿಷತ್ತು, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಎಐರಾನ್ಯರೇ, 


ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಫ/ಹಳಿಣ್ಞ ಸದಸ್ಯರಾದ 8 
ಶೀ/ಶ್ರೀಮತ...3ನ2.ಬ.ಡಿಿ.ಸ,.ಸು.ಮವ....... ಇವರ 
ಚುಕ್ಕೆ ಧುಕುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:2೨1 %/ನಿಯಮ- 
73/ /ಗೆ.ಸೆ.ಸೂ-361 ಕ್ಲೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


ಜಾತೇ 


ಮೇಲ್ಪಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾಸ್ಯ ವಿಧಾನ ಸೆಘ/ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ 


ಸಂಖ್ಯೆಃ 2915/ನಿಯಮ-73/ /ಗ.ಸೆ.ಸೂ-35ರಣ್ಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ 4.60. ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ನಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇ ಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಲಬ್ಬುಣೆಯ. 


(ತೆ.ಸಿ. ಕುಮಾರ್‌) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


ಕರನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಲೆ 


ಹುಕ್ನೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : ೭೦೧೪ 
ಸದಸ್ಯರೆ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಿ.ಎನ್‌ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 416.083.202೦ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಉಪೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು. 
ಕ ಫತ್ನ ಉತರ 
ಅ) ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲ ಕದ ಮೂರು ಪರ್ಷಗಳಂದೆ' ವಿವಿಧ 
ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ/ ಅ.ಎಸ್‌.ಪಿ 


ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲ ಪರಿಶಿಚ್ಛ ಜಾತಿ ಮತ್ತು 
ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಸಿಗಳಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 


ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಸುಬಂಧದಲ್ಲ ನೀಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗಾಗಿ ಮೀಸಲರಿಸಿದ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಅಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 


ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು (ವರ್ಷವಾರು, ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು. 
ಇಲಾಖಾವಾರು ಮತ್ತು ಜಲ್ಲಾವಾರು. ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುಯ)? 


ಸಕಇ 144 ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಪಿ 2೦೭೦ 


A 


(ಗೋಪಿಂದ ಎಂ" ಕನರೆಯೋಳ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಖಾಲಕೃಷ್ಣ.ಸಿ.ಎನ್‌ ರವರ ಚು 


ಕ್ಥೆ ರಹಿತ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-2೦1 ಜ್ಜ 
ಅನುಬಂಧ 


2016- 


|=] ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ 800.0೦ 240.೦೦ 1740.0೦ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 
KN 

4 

5 


17 ಮತ್ತು ೭2೦೯-18ನೇ ಸಾಅಸಲ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಣ್ಟ ಮೂಲ: 


ಘಫೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಜಒದಗಿಸಲ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ತಾಲ್ಕ 


'ಕುವಾರು ಏಪರ. 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಣ್ರ 
ಜಲ್ಲೆಯ ಸಸರ KA ತಾಲ್ಲೂಕನ' ಷಮ್‌ 
ಸಂ ಮಂಜೂರಾತಿ: ನೀಡಿ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ 


475.0೦ 


518.00 


"180.00 


100.00 


ಸ್ಥ | 


ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ 


ಹೆಸರು 


2016-17 2017-18 


ಬಟ್ಟು 
೦:೦೦ 0.೦೦ 
23 5೦.೦೦ 5೦.೦೦ 
24 ತುಮಕೂರು 35೦.೦೦ 0.೦೦ 3ರಂ.೦೦ 
\ 2೮ ಕೊರಟಗೆರೆ ೨8:೦೦ 4೦೦.೦೦ 498.೦೦ 
ತುಮಕೂರು 
26 ಕುಣಿ 15.೦೦ 15.0೦ 
ನ 


ಗಲ್‌ 0.೦೦ A 

ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 4೦೦.೦೦ 0.೦೦ 40೦.೦೦ 
28 ತಿಪಟೂರು 0.೦೦ ೦.೦೦ 0.೦೦ 
2೨ ತುರೆವೆಕೆರೆ 5೦.೦೦ | ೦೦೦ | ಕ೦.೦೦ 


f= 
34 ಮಾಲೂರು 15೦.೦೦ 69.೦೭ 219.೦2 
ಡರ 848.00 | 200.೦೦ 48.೦೦ 
36 180:೦೦ | ೨3೦೦೦ | 410.00 
ಗ ೦.೦೦ 9.80 
೦.೦೦ 5೨7.೦೦ 
100.೦೦ 15೦.೦೦ 
೨35೮.೦೦ 4835.೦೦ 
೮೦.5೦ 7೮.50 
ತ ೦:೦೦ 100.೦೦ 
ಚಿಕ್ಕಐಳ್ಳಾ 0.೦೦ FR 2೦೦.೦೦ 
೦.೦೦ 0.೦೦ 


ಕ ಕ್ಷಯ ನರು Ca ತಾಲ್ಯಾಕನ ನಹ 
0 ಸಂ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ. ಮೊತ್ತ 
2ರ167 2೦೧7-8 ಬಟ್ಟು 
46 -ಪಾಣೆರ-- 50.೦೦ ©.೦೦ 5೦.೦೦ 
ಭದ್ರಾವತಿ 100.00 0.೦೦ 100.೦೦. 
ಹೊಸನಗರ 0.೦೦ 5೦.೦೦ 5೦.೦೦ 
[-] ಶಿವಮೊಗ್ಗ ೦೦.೦೦ 300.೦೦ 
2೮.೦೦ 3೨೦.೦೦ 
ಈ ಶಿಕಾರಿಪುರ 100.00 1ರರ.೦೦ 2ರರ.೦೦ 
ರವ ಸೊರಬ 0.೦೦ ೦.೦೦ 0.೦೦ 
ರರ ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ 0.೦೦ 300.00 300.೦೦ 
“| se |S S| 
EE 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | 2೦೦.೦೦ | 0೦ 2೦೦. | 2೦೦೦೦ | 
5೨ ಅ.ನರಸೀಪುರ EE 0೦ ಹ 0೦ | 0೦ 
EEE 
61 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟಿ 
Ul) ಚಾಮರಾಜನಗರ 
62 ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 
63 ಯಕೆಂದೊರು 
wm 64 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ. 
0.0೦ 
12 ಮಂಡ್ಯ ೭೭5ರ.೦೦ 
ಪ 
69 ಪಾಂಡವಪುರ ೦.೦೦ 0.೦೦ | 0೦೦ | 
70 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 2ರಂ.೦೦ ೦.೦೦ 25೦.೦೦ 


ಠ್‌ ಈಾವಸ್ಥಾನ್‌ ಪಸರ ನ 
pk ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ 
2m T 2or 3s ಒಲ್ಬು 
71 ಆಲೂರು ೦.೦೦ 0.೦೦ ೦:೦೦ 
72 ಅರಕಲಗೂಡು ೦.೦೦ 0.೦೦ 0.೦೦ 
ಕಾ 
78 ಅರಸೀಕೆರೆ 120.00೦ 125.೦೦ ೩4ರ.೦೦ 
74 ಬೇಲೂರು ೦.೦೦ ಠಂ:೦೦ 20.೦೦ 
13 ಹಾಸನ 
75 ಚನ್ನೆರಾಯಪಟಣ್ಣಣ 0:೦೦ 76.0೦ 35.0೦ | 
ಹಾಸನ 2೦:೦೦ 125.೦೦ 145.0೦ 
78 ಸಕಲೇಶಪುರ 0.೦೦ 
79 ಚಕ್ಕಮಗಳೂರು ೦.೦೦ 25.೦೦ 
eases wa 
TS [sees | wcs 
ಗ್‌ | 
| 85 | ಕೊಪ್ಪ 0.೦೦ 0.೦೦ 0.0೦ 
86 ವಿರಾಜಪೇಟೆ 0.0೦ ೦.೦೦ ೦.೦೦ 
15 ಕೊಡಗು 87 ಮಡಿಕೇರಿ 0.00 | sSo.00 5೦.೦೦ 
8 ಸೋಮವಾರಪೇಟಿ 10.00 5೦.೦೦ 60.00 
9 ಮಂಗಳೂರು 2೦೦.೦೦ 300:00 5೦೦.೦೦. 
| 9೦ | ಫಂಟ್ದಾಳೆ 0.0೦ 0.೦೦ 0:೦೦ 
16 | . ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪುತ್ತೂರು 210.೦೦ 76.೦೦ ೨8೮.೦೦ 
| ೨2 | ಸುಳ್ಳೆ 2೦೦.೦೦ ೮೦.೦೦ 2೮೦.೦೦ 
| ೨3 | ಬೆಚ್ಚಂಗಡಿ 100.೦೦ 4೦.೦೦ 140.0೦ 
ಉಡುಪಿ 100.0೦ 140.00 240.೦೦ 
17 ಉಡುಪಿ ೨ರ ಕುಂದಾಪುರ. 330.64 330.0೦೦ 66೨.64 
4 15೦.೦೦ 0.೦೦ 15೦.೦೦ 


§ 
[ 
ತ 


ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ 
—! 


_| 


2016-17 2017-8 


ಬಟ್ಟು 


0:೦೦ “ 0೦೦ 


el 7 


200.೦೦ 2೦೦.೦೦ 


000 0.೦೦ 
150.0೦೦ 2೦೦.೦೦ 
0.೦೦ 0.0೦ 


18 ಬೆಳಗಾಂ 


107 


108 
19 ಅಹಾಪುರ 


ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ 


0.೦೦ 


ಮುದ್ದೇಜಹಾಳ 


ಬಾಗಲಕೋಟಿ 0.೦೦ ೦.೧೦. ೦.೦೦ 
ಮುಧೋಳ 160.00 
ಬೀಳಗಿ IN 60.00 


2೦ ಖಾಗಲಕೋಟೆ 


0.೦೦ 


f 1s iE ಕುಂದಗೋಳ 0.೦೦ ೦.೦೦ ೦.೦೦ 
19 ನವಲಗುಂದ: 20೦.೦೦ ೦.೦೦ 2೦೦.೦೦ 
21 ಧಾರವಾಡ 120 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 15೦.೦೦ 50.೦೦ 2೦೦.೦೦ 


2017-18 


123 
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ಕ] ಜಲ್ಲೆಯಹೆಸರು 7 3 ತಾಲ್ಲೂೂನ ಹೆಸರು 
ಫಂ ಸರ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಜಡುಗಡೆ' ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ 
2067 207-8] ಬಟ್ಟು 
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 0.೦೦ 0.೦೦ T ೦.೦೦ 
ಅಫಜಲಪುರ 0.೦೦ ೦.೦೦ 0.೦೦ 
ಲ 
ಆಳಂದ ೦.೦೦ ೦.೦೦ 0.೦೦ 
೨೮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಚಿಂಚೋಳ 2೦೦.೦೦ 0.೦೦ RE 2೦೦.೦೦ 
15೦ ಚಿತ್ತಾಪುರ 0.೦೦ 0.೦೦ 0.೦೦ 
151 ಜೇವರ್ಗಿ 100.00 ೦.೦೦ | 100.00 
152 ಸೇಡಂ T 0.೦೦ ೦.೦೦ 0.೦೦ 
| Ey | 
158 ಅಂಗಸೂಗೂರು ls 0.೦೦ ರಂ.೦೦ 5೦.೦೦ 
(4 ಸಿಂಧನೂರು 100.00 ೦.೦೦ 100.00 
26 ರಾಯಚೂರು 155 ಮಾಪ್ತಿ 0೦.೦೦ 0.೦೦ | 0೦೦ | 
156 ದೇವದುರ್ಗ 100.00 ೦.೦೦ 100.0೦ 
157 ರಾಯಚೂರು 35.೦೦ ೦.೦೦. 3ರ.೦೦ 
27 ಕೊಪ್ಪಳ 
೦8 


ಬಳ್ಳಾರಿ 


200೦೦.೦೦ 9661.52 2೨66152 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಫಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ.ಸಿ.ಎನ್‌ ರವರ ಹುಕ್ಗೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-2೦12 ಜ್ಜ 
ಅನುಖಂಧ-2 
2೦15-19ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ ಕಾಲೋನಿ ಅವೃಧ್ಧಿ! ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಹಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ. 


ರೂ.ಲಕ್ಷೆಗಳಣ್ಣ 


ಅನುಬಂಧಗೆಕ ವಿವರ 


9514170 342೦.55 ಅನುಬಂಧೆ-2 (ಎ) 


8213.00 ಅನುಬಂಧ-೭2 (ಬ) 


3600.000 


6767.20 ಅನುಐಂಧ-2 1) 


7543.000 


ಪಂಜಾಯುತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


NEE BU Ki usc 


(ಟಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವೆ. ರೂ.44100.7ರ ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕಿ ರೂ.71೦9.723 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಲ್ಲೆಗಳ ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ 
ವರ್ಗಾಲುಸುವುದು ಬಾಕ ಇರುತ್ತದೆ.) 


ಮಾಸ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಖಾಲಕೃಷ್ಣ.ಸಿ.ಎನ್‌ ರವರ ಜುಕ್ನೆ ರಹಿತ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-2೦೬ ಕ್ಕೆ 


ಅನುಬಂಧ-2 (ಎ) 


2೦18-19 ನೇ ಸಾಅಸಲ್ಪ ಕಾಲೋನಿ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ/ ಪ್ರಣತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಹಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಕಲ್ಪ: ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ 


ಕ ಜಲ್ಲೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಕ ನವರ] `ಮಂಷಾರಾತ ಮಾತ ಣಡುಗಡ ಮಾಡದ ಮಾತ್ರ] 
ಸಂ 
K 1 ಆನೇಕಲ್‌ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 82೦.೦೦ Ir 82೦.೦೦ 
2] 
2 ಮಹದೇವಹರ (ಎನ್‌.ಸಿ 135.೦೦ 1015೦ 
el ರು — 
ತ ಖ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ 70.೦೦ 63.೦೦ 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | + 
4 ಯಶವಂತಪುರ 75.೦೦ 75.೦೦ 
೮ 'ದಾಸರಹಳ್ಳ 195.0೦ ಸ] 136.5೦ 
6 ಯಲಹಂಕ 30.00 21೦೦ 
5 IS ನೆಲಮಂಗಲ (ಎಸ್‌.ವಿ) 
[1 


ಚಳ್ಳಕೆರೆ (ಎನ್‌.ಟ) 
ಹೊಳಲ್ಲೆರೆ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 


3150 


ಮಾಯಕೊಂಡ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 


12150 


18 ಹರಿಹರ 135.0೦ 121.5೦ 

19 [ನಾಪಾಗರ ದಕ್ಷಿಣ 170.೦೦ P|: 158.೦೦ 
—] ದಾವಣಗೆರೆ 

20 |ಜನುಗಿರಿ 5.೦೦ | 3150 

2 ಹೊನ್ನಾಳ 35.೦೦ 316೦. 

22 ಜಗಳೂರು 65.೦೦ ರಆ.50 

23 eee ಗೋಲ್ಡ್‌ ಫೀಲ್ಡ್‌ ತ2೦.0೦ 288.೦೦ 
[ 

24 ಖರಗಾಪೇಟಿ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 44೮5.೦೦ 4೦೦.50 
(2 ಮಾಲೂರು. 135.೦೦ 12150 

ಕೋಲಾರ — 

26 ಮುಳಬಾಗಿಲು 100.0೦ 9೦.೦೦ 

27 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 450.೦೦ 4೦5.೦೦ 

28 ಕೋಲಾರ: 75.0೦ 67,50 


el; 
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fcc 
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3ರ 


86 
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838 


ಕೊರಟಗೆರೆ. (ಎಸ್‌ಸಿ) --- < 12೦.೮೦: 1.೦೦ 
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ಪಾವಗಡ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 32೦.೦೦ 
135.೦೦ 
ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ೨0:0೦ 
Red ಗುಣ 28೮.೦೦ 
ಮಧುಗಿರಿ: -:20.0೦ 810೦ 
ತಿಪಟೂರು seo UT ತರಂ 
ಶಿರಾ j 75.00 67.5೦ 
ತುರುವೇಕೆರೆ 100.00 70.೦೦ 
ತುಮಕೂರು ನಗರ 25೦:೦೦ — 175.0೦ 
ಮಾಗಡಿ 310.00 275.೦೦ 
RANG ಕನಕಪುರ 870.00 ಡಆತ.೦೦ 
3 ರಾಮನಗರ 775.೦೦ 6೨7.5೦ 
ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ 6೭5.೦೦ 56೭:50 
BETS 
ಪಸಂಕ್ವಾನ SST 
ETE 
| 
ST 
೮೨.50 
ಶಿವಮೊಗ್ಗೆ 63.00 
815೦ "] 
416.70 
315೦ 
ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ (ಎಸ್‌.ಆ) 162.0೦ 
ನೆಂಜನಗೂಡು (ಎಸ್‌.ಸಿ) 12450 
:ನರಸೀಮರ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 148.೦ 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 800 
[ರಾಜನಗರ | 
ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು 148.5೦ 
ಜಾಮುಂಡೇಪರಿ eso | 
ವರುಣಾ soo | 
ಕೃಷ್ಣರಾಜ , ರಂ 
ಚಾಮರಾಜ. - 14:೦೦ 


—L 


66 'ಹೆನೂರು 170.೦೦ 153.0೦ 
67 ಚಾಮರಾಜ ಚಾಮರಾಜನಗರ 170.೦೦ 153.೦೦ 
| SEN | - 
68 ಸಣರ [Road 35.೦೦ 815೦ 
[S| ರ್‌ 
6೨ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 145.೦೦ 123.5೦ 
5] 5 TR (ಎಸ್‌.ಸಿ)... 18೮.೦೦ 166.5೦ 
71 ಮದ್ದೂರು 260.0೦ 204.೦೦ 
72 ಮೇಲುಕೋಟೆ 1i0.00 9೨೨.೦೦ 
73 ಮಂಡ್ಯ [ಕರಾಗವಷ್ಯಾ 90.೦೦ 81೦೦ 
74 ನಾಗಮಂಗಲ ೨೦.೦೦ 88.೮೦ 
78 ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ೨೦.೦೦ 8100 
76 ಮಂಡ್ಯ 75.00 1 67.5೦ 
J f 
77 ಸಕಲೇಶಪುರ (ಎಸ್‌.ಸಿ) ಆ4ರ.೦೦ 475.5೦ 
78 ಶ್ರವಣಬೆಳಗೋಳ 9೦.೦೦ 81.00 1] 
| ——l 
79 ಅರಸೀಕೆರೆ 29೦.೦೦ } 261.೦೦ ] 
80 ಬೇಲೂರು 190.0೦ 156.0೦ 
ಹಾಸನ | CS 
[7 ಅರಕಲಗೂಡು 24೦.೦೦ 216.00 
ಣಂ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 10೮.೦೦ ೨4.5೦ 
83 ತರ.೦೦ 315೦ 
84 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ 4೨೮.೦೦ 38ರ.ಕ೦ 
85 ಮೂಡಿಗೆರೆ (ಎನ್‌.ಸಿ) 185.೦೦ 163.5೦: 
86 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ' |ಶೃಂಣೇರಿ 135.೦೦ 1215೦ 
ಫ TT 
85 ವಿರಾಜಖೇಟಿ 35.೦೦ 3150 
ಕೊಡಗು 
89. ಮಡಿಕೇರಿ 26.0೦ 18.20 
Ml 
೨೦ ಸೊಳ್ಯ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 170.0೦ 153.0೦ 
© ಡೆ ಕನ್ನಡ [on 135.೦೦ 1215೦ -] 
ಕ್ಲೀಂ 
9೧ Y ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 135.೦೦ 1160 | 
93 'ಮಂಗಳೂರು ನಗರ (ದಕ್ಷಿಣ) 35.೦೦ 81.50 
[ 2 
೨4 ಕುಂದಾಪುರ 5೩5.೦೦ ಕಂಲ.5ರ 1 
[ ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ 35:೦೦ 315೦ 
ke — 
೨6 ಉಡುಪಿ 10೦.೦೮ ೮7.50 
97 ಕುಡಚಿ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 13ರ:೦೦ | 1215ರ 
[ 
೪8: ರಾಯಭಾಗ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 210.0೦ 189.00 | 
Hel ಖೆ — 
99 ಬೆಳಗಾವಿ ಯಮಕನಮರಡಿ (ಎಸ್‌.ಟ) 2೦೦.೦೦ 180.೦೦ 
100 [es ಸದಲಗಾ 10:0೦ 153.೦೦ 
101 'ಅಥಣಿ 170.೦೦ 146.00 


102 ಕಾಗವಾಡ 125೦ 

[103 | ಗೋಕಾಕ್‌ | 1215೦ 

[104] [ನಆಗಾಎ ಗ್ರಾಮಾಂತರ 2೭6.5೦ | 
[10s ಬೆಳೆಗಾವಿ ಖಾನಾಪುರ 12150 

106 [ 135.೦೦ —- 121.5೦. 

17 ನಿಪ್ಪಾಣಿ 85.೦೦ ತರಂ 

108 [ಹುಕ್ಷೇರಿ. 35.೦೦ 315೦ is 
ud ನಾಗಠಾಣ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 165.0೦ 148.50 

no ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ 135.00 121.50 

pi ಬಬಲೇಶ್ವರ 170.೦೦ 153.೦೦ 

12 ಪಜಯಪುರ ಇಂಡಿ 135.೦೦ 121.50 

1s ಸಿಂಧಗಿ 165.00 148.5೦ 

14 ಮುದ್ದೇಟಹಾಲ 63.೦೦ 

11ರ, ವಿಜಯಪುರ ನಗರ 24.೮೦ 

116. ಮುಧೋಳ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 

17 

-8 ಬಾಗಲಕೋಟೆ 


122 
I ಧಾರವಾಡ 
128 ಹುಣ್ಣಳ್ಳ - ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ 
124 ಹುಬ್ಬಳ್ಳ -.ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ 
128: 'ಶಿರಹಣ್ಣ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 
i ಗೆದಗ 
126 ಗದಗ 
+ 
127 ಹಾವೇರಿ (ಎನ್‌.ಸಿ) 
128 ಹಿರೇಕೆರೂರು 
ಹಾವೇರಿ 
129 [ವಾಗ್‌ 
130 ಶಿಗ್ಗಾಂವ 
131 ಹಳಯಾಳ 
132 [ಯಲ್ಲಾಮರ 
133 ಉತ್ತೆರೆ. ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ 
134 [ಸಾ 
135 ಶಿರಸಿ 
Jes 


ಕೊಪ್ಪಳ 


136 ]ತತಾಮರ (ಎಸ್‌.ಸಿ) ಈ4೦೦.17 45೧೦.15 
137 ಚಿಂಯಬೋಳ (ಎಸ್‌.ಪಿ) 470.೦೦ 423.0೦ K 
[=| [ತಲಮರಗಗ್ರಾಹಾರತರ 35೦.೦೦ A)” 1.೦೦ 
139 [ಸಂತ 420.೦೦ ಆರ8.೦೦ 
“igo ಕೆಲಲುರಗಿ "-|ಹೇವರ್ಗಿ ತಿರಿಂ.೦೦ > 268.೦೦. 
pel ಸೇಡಂ ಪಐ೦.೦೦ | 198.೦೦ 3] 
142 SRST ದಕ್ಷಿಣ 212೦.೦೦ 1208.00 
43 ಅಳೆಂದ 22೦.೦೦ Wy 198.00 
144 ಕಲಖುರಗಿ ಉತ್ತರ 25೦.೦೦ 2೭೮.೦೦ 
[oe ರಾಯಷಾರು ಗ್ರಾಪಾರತರ 190.00 | 167.00 
[146| [ 170.00 133.00 | 
[47 | ದೇವದುರ್ಗ (ಎಸ್‌.ಟ) 70.೦೦ 63.0೦ 
14s ರಾಯಚೂರು ಅಂಗಸೂಗೂರು (ಎಸ್‌.ಸಿ) 435.೦೦ 3೨15೦. 
149 'ಮಸ್ಸಿ (ಎಸ್‌.ಟ) 10.0೦ 163.೦೦ 
15೦ ಸಿಂಥನೂರು ೨೨.೦೦ 


ರಾಯಚೂರು 
ಕನಕಗಿರಿ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 


ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (ಎಸ್‌.ಪಿ) 


8ರ.5ಂ 


158 ಕಂಪ್ಲಿ (ಎಸ್‌.ಟ) 170.0೦ Ea 153.00 
[169] ಸಂಡೂರು (ಎಸ್‌.ಟ) 170.0೦ 153.00 
160 ಕೂಡಗಿ (ಎಸ್‌.ಟಿ) 8೮.೦೦ SE 73.50 1 
161 ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಜಯನಗರ 135.0೦ 1215೦ 
162 ಹಡಗಲಆ 300.0೦ 270.೦೦ 
[163 | ಸಿರಗುಪ್ಪ 5೦.೦೦ 45.೦೦ 
[164 | [ಬಳ್ಸಾರಿ 170.0೦ 149.00 
16ರ [ಹರೆಪನಹಳ್ಳ. 75.0೦ ರವ.ರಂ 
166 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 28ರ.೦೦ 121.50 
kd ಹುಮನಾಬಾದ್‌ 135.೦೦ 1215೦ | 
168 ದರ್‌ ದಕ್ಷಿಣ 110.00 99.೦೦ 
| ಬೀದರ್‌ — ln 
169 ಭಾಲ್ಡಿ 4ಆರ.೦೦ l 4೦6.5೦ 
170 ಔರಾದ್‌ 100.0೦ 90.0೦ 
471 ಚಂದರ್‌ 240.೦೦ 216.0೦ 


ಶೋರಾಪುರ 'ಎಸ್‌ಅ) 1.೦೦ ಅ೦.೦ರ 
ಶಹಾಪುರ F; 285.೦೦ 2೭೮65೮ 
'ಗುರುಮಿಠಕಲ್‌ 210.00 169.೦೦ 
ಯಾದಗಿರಿ 23೦.೦೦ 2೦7.೦೦ 
ಕುಟ್ಟು ತಂರ47 84೦೦.೮5 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಖಾಲಕೃಷ್ಣ.ಸಿ.ಎನ್‌ ರವರ ಜಕ್ನೆ ರಹಿತ ಪ್ರ್ಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ-2೦೪ ಕ್ಕೆ 
ಅನುಬಂಧ-2೭ (ಅ) 


2೦18-19 ನೇ ಸಾಅನಲ್ಪ ಕಾಲೋನಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ/ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ರೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಪ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಹಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 
ಜದಗಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವವರ. 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಟ್ಟ 

3 [= ಜಲ್ಲೆ Wi ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ ಕ] 

1 | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | ಬೆ೦ಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 5೦.೦೦೦ 315.೦೦ — 
271 ರ್ಯ [ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 35೦೦6 315.೦೦ 
3] ಗರ ದಾವಣಗೆರ ಇರ.೦೦ 245೦ 

4 ಸೋಲಾರ pl ಕೋಲಾರ eT 45೦.೦5 | 
rs ತುಮಕೊರು ತುಮಕೂರು 35೦.೦೦ — 815.೦೦ 
L 6 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 8ರಂ.೦೦ KR 315.0೦ 

7 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ 340.00 306.೦೦ 

8 ಚಕ್ಟೋಡಿ 85೦.೦೦ 315.೦೦ 

[) ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ 15.೦೦ 
oS |S Us| 
ON 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಖಾಲಕೃಷ್ಣ.ಸಿ.ಎನ್‌ ರವರ ಹುಕ್ನೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-೭೦1೨ ಕ್ಲೆ ಅನುಬಂಧ- 
24) 
2೦18-19ನೇ ಹಾಅನಲ್ಪ ಕಾಲೋನಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ! ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಲ್ಲೆ! ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯುತಿ/ 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆಂಚಾಲುತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಹಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಪ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ 
ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ. | 


ರೊ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ 
ಕ್ರ ಜಲ್ಲೆ ಜಲ್ಲೆ/ ಜಲ್ಲಾ ಪಂಟಾರುತ/ ತಾಮ್ಲಾಹ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ] 'ಏಡುಗಡೆ ಮಾಡದ 
ಸಂ ಪಂಟಾಲುತಿಗಳ ವಿವರ ಮೊತ್ತ 
— 
1 ಕೊಡಗು ಕೊಡಗು ಇಲ್ತಯನ್ತ ಪಾ ನಷಪನಾಡ 1ರ೦೦ರ.೦ರರ $ರರ:೦ರ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಪ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 
2 ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಲ್ಲಾ ಪ್ರಿ 5338.೦೦೦ 4804.20 


ಕಾಲೋನಿಗಕಲ್ಪ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 


ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


ತ ಕಲಮರನ ಕಲಬುರಗಿ ಪಲ್ಸ್‌ ಸರಜಾಹತ್‌ ವ್ಯಾಪಿಯಣ್ಣನೆ 7೦5 ರರರ 6345ರ 
ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಹಾತಿ ಕಾಲೋಸಿಗಕಲ್ಲ ಮೂಲಘೂತ | 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


pS ಸಾರ ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲಿ `ಮ್ಯೌಸಾರ ಕ 7೦.6೦ರ 63.೦೦ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಪನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ 


ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 
5" ಪಾಾತನ್ನಡ ನ್ನಾನ ಕನ್ನೆಡ್‌ಇಕ್ಷಾ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಜ್ಞನ ಪರಕ್ಠ್‌ ಷಾತ 78.೦ರ5 [ 67.85ರ 


ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಪ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


6 ಕಲಖುರನ ಕಲಬುರಗಿ ಜಲ್ಲೆ, ಕಲಬುರಗ` ಇಲ್ಲಾ ಸಂಪಾದಾತ್‌ 78೦6ರ ರಠಕಂ _ 
ವ್ಯಾಪಿಯ ತೆಂಗಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಪನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಹಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಗಕಲ್ಪ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 


ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 
7 ಬಳ್ಳಾರ ಬಳ್ಜಾರಿ ಜಲ್ಲ, ಐಳ್ಳಾರೆ ಸ್ಥಕಾಯೆ ಸಂಸ್ಸಗ್‌ ತ್ರ 2ರ:ರರರ 14.0೦ರ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೆಲ್ಲನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಹಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಕನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 
[3 ಯೌದಗಿಕ ಯಾದಗಿರಿ`ಇಲ್ಲೆಯ `ನಪಧಗ್ರಾವಾಗ ಕಂರಂರ 42.ರರ 7 


ಪ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಹಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಪ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


7.0೦ 


ವವರ ನವರ ನಾ ಪಾನಾದ್‌ ವಾಮನ ರನರರ 
ಪರಿಶಿಷ್ಣ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ |' 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಡಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


ಹಾಡ ಯಾವಗ ಇಷಾ ಪಾನಾಯತ್‌ ವ್ಯಾನ್‌ ನಕರರರ ನರ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳೆಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


165.0೦೦ 165.0೦ 


ಪಧಾನ ರಷ್‌ ಸವಸ್ಯರು ಪಾಸಧಸಾವ ಇಷಾ ವಾಮನ 
ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ದಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


Hn 


7543.00 6767.20 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಖಾಲಕೃಷ್ಣ.ಸಿ.ಎನ್‌ ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಸಂಖ್ಯೆ-2೦1೭ ಕ್ಥೆ ಅನುಬಂಧ-8 


2೦1೨-2೦. ನೇ ಸಾಅನಲ್ಟ ಕಾಲೋನಿ ಅವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ! ಪ್ರ ಕಾಲೋನಿ: ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ವಿಧಾಸಸಭಾ/ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು/ ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಪ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಹಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಪ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 


ಅನುದಾಪದ ವಿವರ. 
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಕಲ್ಲ 
KA ಜಲ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿವರ ಮಂಜೂರಾತಿ | ಬಡುಗಡೆ 'ಮಾಡಿದ 
ಸಂ ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ 
ಪ್ಯಾ 
2 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ 5೦೦.೦೦ 23೦.೦೦ 
fe] ಮಹಾಡದೇವಪುರ (ಬಚೆಂ.ನ) 40೦.೦೦ 180.0೦ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪುರಂ 100.00 30.೦೦ 
° ಮಹಾಲಕ್ಷೀ ಲೇಔವ್‌ 100.00 30.00 
6] ಚಿಂಗಳೂರು ನಗರ [ಆರ್‌ಆರ್‌ನಗರ | 10000 | 3000 | 
7 
9 ಆನೇಕಲ್‌ 20೦.೦೦ 100.0೦ 
10 ಯಶವಂತಪುರ 1000.೦೦ 480.0೦೦ 
1 ಯಲಹಂಕ 40೦.೦೦ 180.00 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ (ಬೆಂ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ)| 28.6೦ 8.೮8 
13 ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಲಮಂಗಲ (ಬೆಂ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ) 50.೦೦ 15.೦೦ 
14. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹೊಸಕೋಟೆ 100.0೦ | 3000 | 
ದೇಪನಹಳ್ಜ 300.00 150.೦೦ 
[ ಮೊಳಕಾಲ್ಕೂರು 2೦೦.೦೦ 66 
17 ಹೊಳಲ್ಲೆರೆ 2೦೦.೦೦ 60.೦೦ 
ಹೊಸದುರ್ಗ 2೦೦.೦೦ 60.೦೦ 
- ಕತರ ಭಾನ 6೦.೦೦ 
5ನ 
ಈ 
ನಾ ನಾನಾಗ 
28 ಚೆನ್ನದಿರಿ 135.೦೦ 
24 ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊನ್ನಾಳ 
i ಮಾಯಕೊಂಡ 3೦.೦೦ 
26 ಜಗಳೂರು 30.00 


ಕೋಲಾರ 
28 ಮುಳಬಾಗಿಲು 
29 ಶಿರಾ 
[ee ಪಾವಗಡ 
a ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಜ್ಞ 


ತುಮಕೂರು ತಿಪಟೂರು 


33 ತುರುವೇಕೆರೆ 
34 ತುಮಕೂರು ನಗರ 


ರ ಕೊರಟಗೆರೆ 
36 ರಾಮನಗರ 
ರಾಮನಗರ 

37’ ಮಾಗಡಿ 

ಚಿ ಪುರ 
:  ಕ್ಕಲಕ್ಲಾಸುರ [ನ್‌ 

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ 


ತಿವಮೊ್ಡ ನಗರ 


&| alsa] asl) xa] a 
ECECESEEBESBEEE 


ಇನ್ಕಮಗಳೂರು 
ತರೀತಿರೆ 
ಕಡೂರು 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 


[e] [él a} ' 


[eT ಮಡಿಕೇರಿ 30.೦೦ 
62 ಕೊಡಗು ಕೊಡಗು-2 30.00 
ವಿರಾಜಪೇವೆ ತರ.೦೦ 
64 ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 100.0೦ 30.೦೦ 
65 ಮೂಡಟದಿರೆ 100.00 30.00 
66 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು ನಗರೆ ಉತ್ತರ 100.00 30.0೦ 
67 ಸುಳ್ಯ 200.೦೦ 60.0೦ 
68 ಬಂಬ್ಬಾಳ 100.00೦ 30.0೦ 
69 ಪುತ್ತೂರು 100.00 30.0೦ 
70 TE 2೦೦:೦೦ 6ರ.೦೦ 
71 ಕುಂದಾಪುರ 100.೦೦ 30.00 
72 ಉಡುಪಿ ಬೈಂದೂರು 100.00 30.00 
ಕಾರ್ಕಕ 100.೦೦ 30.00 
ಕಾಪು 120.00 40.೦೦ 
ಕಾಗವಾಡ 100.0೦ 30.0೦ 

ಅಥಣಿ 100.೦೦ | 300೦ | 

CN CN EN 

ರಾಯಭಾಗ 2೦೦.೦೦ 

ಕುಡಚಿ 100.00 | 3000 | 

ಕಿತ್ತೂರು 100.00 | 3000 | 

so sss || 

ಗೋಕಾಕ್‌ 100.00 | 3000 | 
83 [ನಾನ 100.0೦೦ 30.00 
84 ಅರಭಾವಿ 100.೦೦ 30.00 
[=] ಸವದತ್ತಿ 100.00 30.00 
86 ಬೆಳಗಾವಿ: ಉತ್ತರ 100.00 30.0೦ 
87 ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ 100.00 30.00 
88 ರಾಮದುರ್ಗ 100.00 80.0೦ 
[ ದೇವರಹಿಪ್ಪರನಿ | 10000 ತರ.೦೦ 

೨೦ ವಿಜಯಪುರ ಮುದ್ದೇಜಹಾಳ 100.00 

9೫ ವಿಜಯಪುರ 100.00 30:00 
[= ಬಾಗಲಹೋಟಿ 100.೦೦ 80.೦೦ 
೨8 ಬೀಳಗಿ 10೦.೦೦ 30.00 
೨4 ತೇರದಾಳ 100.0೦ 30.೦೦ 

೨ರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ [Wed “sie.00 ಜಾ 
| ಪಾದಾಮಿ 100.00 30.00 
ed ಹುನುಗುಂದ 100.00 30.೦೦ 
೨8 _ [3ಮೆಖಂಡಿ | 00೦ರ 3೦.೦೦ 


ದಾ 
CN A 
ಯಲ್ಲಾಪುರ ೦ಡಗೋಡ- 


ವಿಜಯನಗರ 100.00 30.00 


ಸಿರಗುಪ್ಪ 100.0೦ 80.00 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ 100.0೦ 30.೦೦ 


ಕೊಡ್ಡಿಗಿ 100:೦೦ 30:೦೦ 
100.00 30.೦೦ 
100.00 30.0೦ 
100.0೦೦ 30.0೦ 


100.0೦ 30.00 


129073.10 6560.83 


ಪ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ 


ಸಾರ್‌ 
ತಾ ಪನ | 


ಪಾ 
ಪಾನ 


BE ನಾ 3] 
IE ಸಾನ 


100.0೦ 


ಹನನ 

2 ಚಕ್ಟೋಡಿ-ಸದಲಗೆ 
ESSENSE LS 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಇಲ್ಲೆ 


ಬಳ ಭೆ 


£ 
g 


po 
ಹ 
[58 
33 
A 
[e] 
[o] 


[5 
(1 
[3 
FP 
8 
36 
£ 
2 
i 
py 
a 
© 
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(52 


5] 
ಈ 
Fi] 
ಈ 
ಈ 


Es 


ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು ಸದಸ್ಯರು 5೦.೦೦ 


4 


ಅಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ 


100.0೦ 
50.೦೦. 
5೦.೦೦ 
80.00 
5೦.೦೦ 
330.00 


50.೦೦ 
5೦.೦೦ 
50.0೦ 
15೦.೦೦ 


50.0೦ 
50.00 
100.0೦ 


100.0೦ 
50.0೦ 
150.೦೦ 


50.0೦ 
75.00 
೭25.೦೦ 
15೦.೦೦ 


ರಂ.೦೦ 
5೦.೦೦ 
5೦.೦೦ 
50.00 
5೦.೦೦ 


ಜು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು 


3 ಸನ 


ನಾನಾ ಡಾ | 
EN ES 


ಬಟ್ಟು 
ಜಾಮರಾಜಸಗರ ಜಲ್ಲೆ R 


TOT 
WE 3s 


2 ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 


ಸಾತ 


d 


ನಾನ 


1? 
i 


[29 
3p 
[3 
4 
g 
38 


ನಾ —— 


ಮೂಡಬದ್ರಿ-ಮುಣ್ಣ 


ಸತಾ 


ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 


£ 


b 


8 
lt 
| | 


® 
[5 
ಶೆ 
pd 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ 


1 
| 
F 


ಶ್ರೀರಂಗಪಣ್ಣಣ 30.0೦ 


30.00 


60.00 


K 

: 
2 
1 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟೆ 5೦.೦೦ 
ಹುಣಸೂರು 5೦.೦೦ 


el 


kc] 
4 


ಈ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ 
/ pd ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊತ್ತ 


ಅಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ: ಮೊತ್ತ 


ರ 

ಸಾ 

5ಂ.೦೦ ೮ಂ.೦೦ 

LN 

|3|] ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರು (ದೇವದುಗ್ಗ) | Soo] 5ಂ.೦೦ 
ಶಿವಮೊಗ್ಗೆ ಜಲ್ಲೆ ಭೆ 

en EN 

5೦.೦೦ 

100.00 

15೦.೦೦ 

|] y 5೦.೦೦ 

ಖೈಂದೂರು 5೦.೦೦ 5೦.೦೦ 

CE 

1 ಭಟ್ಟಳ 30.0೦ 30.೦೦. 

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 60.0೦ 60.0೦ 
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ಅಸುಬಂಧ-1 


ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಿ.ಎನ್‌. (ಪ್ರವಣಬೆಳಗೋಳ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನ. ಸಂಖ್ಯೆ:೨೦1೭ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ 
2೦-19ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗೆಕಲ್ಲ) 
ಸಾ ೫ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ : 
ಕಸಂ ಜಲ್ಲೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ ಲೋಕಾಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊತ್ತ ಜಅಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ 
ಆನೇಕಲ್‌ (ಪ.ಜಾ) 80.00೦ 80.00೦ 
ಮಹೇವಪುರ (ಪೆ.ಹಾ) 15.೦೦ 15.00 
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ 30.0೦ 30.0೦ 
ಡಾ ಜಯಮಾಲ [_ 10.00 10.00 
lore: ಶ್ರೀ ವೈ.ಎ:ನಾರಾಯಣ್ಯಸ್ಪಾಮಿ 10.00 10.00 
ಕ್ರೀ ನಸೀರ್‌ ಅಹಮ್ಮದ್‌ 10.00 10.00 
ಯಶವಂತಪುರ al: 25.೦೦ 25.೦೦ 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 16.0೦ IN 15.0೦ 
ಇಚ್ಟು IN 190.೦೦ 1ಠ5.೦೦ 
| ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 50.೦೦ ೮೦:೦೦ 
be 
ನೆಲಮಂಗಲ (ಪ.ಜಾ) 65.0೦೦ 6೮.೦೦ 
& | ಸಂಕರ ದೇವನಹಳ್ಳ(ಪ. ೦೦ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪನಹಳ್ಳ(ಪ.ಹಾ) 5೦:೦೦ 5೦. 
ಸಾವ OEE EE 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 15.೦೦ 15.00 


ಒಟ್ಟು 230.00 230.0೦ 
ಮೊಳಕಾಲ್ಕೂರು (ಪ.ಪಂ) 

ಚಳ್ಳಕೆರೆ (ಪ.ಪಂ) 200.೦೦ ೦೦:೦೦ 
ಹೊಳಲ್ಲೆರೆ (ಪ.ಜಾ) 80.0೦ 8೦.0೦ 

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 150.0೦ 150.೦೦ 
ಹಿರಿಯೂರು Y 15.೦೦ 15೦ರ 
3 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೊಸದುರ್ಗ 30.0೦ ಡ೦.೦೦ 
ಜಿತ್ರದರ್ಗ 10.00 10.00 

(ಶ್ರೀ ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌) § 

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ ಬಾಲರಾಜು ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ 10.00 10.00 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 15.00 15.೦೦ 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ (ಮೊಳಕಾಲ್ಕೂರು ) 15.0೦ 0.೦೦ 

ಕುಟ್ಟು 6ರರ.೦೦ 640.0೦ 

ಹರಿಹರ 5.೦೦ ಆರ.೦೦. 

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ 80.0೦ 8೦.೦೮ 

ಮಾಯಕೊಂಡ (ಪ.ಹಾ) 65.೦೦: 65.0೦ 

& ದಾವಣಗೆರೆ ಜಗಳೂರು 10.೦೦: 10೦.೦೦ 
ಪನ್ಮಗಿರಿ 15.೦೦ 15.6೦ 

ಹೊನ್ನಾಳಿ 5 'ರರರ ಕರರ 

(ಶ್ರೀ ಎನ್‌. ರವಿಕುಮಾರ್‌ ಮಾಸ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌) 10.00 5.೦೦ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 15.೦೦ ೦.೦೦ 

375:೦೦. 345.0೦ 


ಜಟ್ಟ 


ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ 


ಕಸಂ ಜಲ್ಲೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ಲೋಕಾಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊತ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊ 
pl ಕೋಲಾರ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಫೀಲ್ಡ್‌ (ಪ.ಜಾ) ೦,೦೦: 
ಐಂಗಾರಪೇಟ (ಪ.ಜಾ) 155.00 
ಮಾಲೂರು 6೮.೦೦ 65.೦೦ 
° ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 2೦೦.೦೦ 15೦.೦೦ 
ಮುಕಪಾಗಿಲು 50.೦೦ ರಂ.೦೦ 
ಸೋಲಾರ Be ೦.೦೮ 
ಕೋಲಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 2೦೦.೦೦ ೦.೦೦ 
ಒಟ್ಟು 778.೦೦. ೮೦೦.೦೦ 
ಕುಣಿಗಲ್‌ 6ರ.೦೦ 65.0೦ 
ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 5.೦೦ ೮.೦೦ 
ಕೊರಟಗೆರೆ (ಪ.ಜಾ) 
ಗುಜ್ಜ 
pS NS ಪಾವಗಡ (ಪ.ಜಾ) 
ಮಧುಗಿರಿ 35.೦೦ 
ಶಿರಾ 26.೦೦ 
& ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 1ರರ,೦೦ 


ತಿಪಟೂರು 


ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಲೋಕಸಭಾ. ಕ್ಷೇತ್ರ 


970.೦೦ 420.0೦ 

| ಗೌರಿಜದನೂರು 65.೦೦ 6೮.೦೦ 
— ಖಾಗೇಪಟ್ಲ 6೮.೦೦ 65.೦೦ 

§ ಚಿಕ್ಕೆಬಳ್ಳಾಯರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 65.೦೦ 6೮.೦೦ 
ಶಿಧ್ಗಘಟ್ಟ 65.೦೦ Sl 6೦.೦೦ 

ಚಿಂತಾಮಣಿ 40.೦೦ 40.0೦ 

ಹಕ್ಕಐಳ್ಳಾಪುರ ಮೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 1ರರ:೦೦ 15೦.೦೦ 

ಒಟ್ಟು 450.0೦ 45೦.೦೦ 

IKK ಶಿವಮೊದ್ಗ (ಗ್ರಾಮಾಂತರ ) (ಪ.ಜಾ) 80.00 8೦.೦೦ 

ಭದ್ರಾವತಿ 8೦:೦೦ 80.೦೦ 

ಕವಷಾಗ್ಗ ET ಏಕ೦ರ iA ಇಕನರ 

° ಶಿವಮೊಗ್ಗೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ 30.೦೦ ಇರ:ರರ 
ಸೊರಪ 15ರ 15೦ರ 
ಸಾಗರ 15೦ರ. KT) 
ತ್ಯಾ 1ಈರರ 15.5೮ 

ಗ ಬಟ್ಟು 26೦.೦೦ 260.೦೦ 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ: ಆರ.೦೦ 85.೦೮ 

10 ಮ್ಯಸೂರು: ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ರ೦.೦೦ 5೦.0೦ 
Ks ಹುಣಸೂರು 60:೦೦ 6೦.೦೦ 


ಮಂಜಾರಾತಿ ನೀಡಿದೆ 


ಪ್ರಕ” ಜಲ್ಲೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ ಲೋಕಾಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊತೆ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ 
ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ (ಪ.ಪಂ) 2ರ೦.೦೦ 22೦;೦೦ 
ನಂಜನೆಗೂಡು (ಪ.ಜಾ) 65.೦೦ 6ರ.೦೦ 
ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ 160.00 35.೦೦ 1] 
ವರುಣ 86.೦೦ 60.0೦ 
10 ಮೈಸೂರು 'ಅ.ಸರಸೀಪುರ (ಪ.ಜಾ) 60.0೦ 60.0೦ 
ನರಸಿಂಹರಾಜ ರಂ.೦೦ 5೦.0೦ 
'ಫಾಮರಾಜನಗರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 16ರ೦ರ 15ರ ರರ 
ಮೈಸೊರು (ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸೇನ ಮಾನ್ವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌) 10.00 10.00 
ಚಾಮರಾಜ ಅ.೦೦ 0.೦೦ 
—— — 

ಬಟ್ಟು ಅರರ.೦೦ 8ಂರ.೦೦ 

ಹನೂರು: R \ 8೦.೦೦ ಅಂ.೦೦ 
'ಮೆರಾಜ 4 4 
1 | ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾ: ನಗರ 8೦.೦೦ 8೦.೦೦ 
'ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ(ಪ.ಜಾ) 5೦.೦೦ ೮೦.೦೦ 
[= 

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ —T 15.೦೦ ಕರರ 

ಒಟ್ಟು 22೮.೦೦ 2೦ರ.೦೦ 

IW ಮೆಳವಳ್ಳ (ಪ.ಜಾ) 65.೦೦ 65.0೦ 


ಮದ್ದೂರು ೪೦.೦೦ 


ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ 3೮.೦೦ 8ರ.೦೦ 
ಅರಸೀಕೆರೆ 35.0೦ 3೮.೦೦ 
| ಬೇಲೂರು 5.೦೦ ೮.೦೦. 
13 ಹಾಸನ ಅರಕಲಗೂಡು I 6೦.0೮ ೩೦.೦೦ 
'ಸಕಲೇಲೆಪುರ (ಪ.ಖಾ) 65.೦೦ —] 4೮.೦೦ 
\ 'ಹೊಳೆನರೆಸೀಮರ Ty 45.0೦ 1 45.೦೦ . 
ಹಾಸನ 2೮.೦೦ — 25.೦೦ 
ಒಟ್ಟು 1 800.00 260.೦೦ 
ಶೃಂಗೇರಿ. 6೮.೦೦ 45.೦೦ 
14 | ಪಕ್ಣಮಗಳೂರು. | ಮೂಡಿಗೆರೆ (ಪ.ಜಾತಿ) HN ೦೦.೦೦ 160.೦೦ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 7 15.೦೦ 1ರ:೦೦ 
ಬಟ್ಟು FR 10.0೦ 1 160.0೦ 
ಮಂಗಳೂರು 65.೦೦ 65,೦೦ 
ಸೂಳ್ಯ: (ಪೆ.ಹಾ) T 80.00 80.0೦ 
15 ದಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 15.0೦ 16.೦೦ 
ಧುಂಗಳೂರು ನಗರ (ದಕ್ಷಿಣಾ) 15.೦೦ 15.00 
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 25.0೦ ೦:೦೦ 
'ದ್ಲಾಣ ಕನ್ನಡ (ಬಂಟ್ವಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ) 30.೦೦. ೦,೦೦ 
IME ಒಟ್ಟು | 230.0೦ 175.೦೦ 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ ಲೋಕಾಸಭಾ ಕ್ಷತ್ರ 


ಜಲ್ಲೆ ಮೊತ ಜಡುಗಡೆ' ಮಾಡಿದ ಮೊ 
ಜಕ್ಲೋಡಿ-ಸದಲಗ 8೦:೦೦ 1 8೦.೦೦ 
ಅಥಣಿ: 8೦.೦೦ 66.೦೦ 
ಸಾಗವಾಡ 6ರ:೦೦ 6೮.೦೦ 
ಕುಡಹೆ (ಪ.ಜಾ) 65.೦೦ p 65.00 
ರಾಯಭಾಗ (ಪ.ಜಾ) WF 6ರ.೦೦: 6೮.೦೦ 
ಗೋಕಾಕ 65.೦೦ 65.೦೦. 
[7 ಬೆಳಗಾವಿ ಯಮಕನಮರಡಿ (ಪೆ:ಪೆಂ) 2A ೦೦.೦೦ 2೦೦.೦೦ 
ಬೆಳಗಾವಿ-ಗ್ರಾಮಾಂತರ 6ರ.೦೦ 65.೦೦ 
ಖಾನಾಪುರ pi ನರ೦೦ ₹5.0೦ 
ಬೈಲಹೊಂಗಲ 6ರ.೦೦ 66.೦೦ 
ಜಿಕ್ಲೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಲೇತ್ರೆ 150.೦೦: | 150.೦೦. 
ನಿಪ್ಪಾಣಿ I 15.೦೦ | 15.೦೦ 
ಹುಕ್ಷೇರಿ 1೮.೦೦ 15:0೦ 
T ಇಟ್ಟು 1015.0೦ R ೨8೦.೦೦ 
F ಬಸವನಖಾಗೇವಾಡಿ ಸ್‌ 6ರ.೦೦ 68.೦೦ 
ಖಐಲೌತ್ಛರ 80.0೦ | 8೦.೦೦ 
ನಾಗಠಾಣ (ಪಾ) 60.೦೦ YT 60.೦೦ರ 
EE ಇಂಡಿ | 65೦೦ 65.೦೦ 
ಸಿಂಧಗಿ 60.0೦ 60.0೦ 
ಮುದ್ದೇಜಂಹಾಳ್‌ 8ರ.೦ರ ಕರರ 
ವಿಜಯಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 25.೦೦ ೦,೦೦ 
ವಿಜಯಪುರ ನಗರ 15.೦೦ 0.೦೦ 
ಒಟ್ಟು 40೦:೦೦ 360.00 
'ಮುಭೋಳ (ಪ.ಜಾ) 18೦.೦೦ 180.00 
ಜಮಖಂಡಿ 6೮.೦೦ 65.೦೦ 
# | ಜಾಗಲಕೊೋಟೆ ಪಾಬಾಮಿ 2೦೦.೦೦ ] 2೦೦.೦೦ 
ತೇರದಾಳ 15.ರರ; 15೦ರ 
'ಜಕಗಿ 15:೮ ¥ 15ರರ 
ಬಾಗಲಕೋಟಿ 10.0೦. 7 10.00 
[ee 48500 |] 46ರ.೦೦ 
ಕುಂದೆಗೋಳ 'ಆರ:೦೮ 1 65.೦೦ 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳ ಭಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ(ಎಸ್‌.ಪಿ) 100.00 100.00 
po) ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಯಳ್ಳ ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದ್ರ I 15.೦೮ 15ರರ' 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳ ಧಾರವಾಡ ಪಕ್ತಿಮ [ 15.೦೦ 15.೦೦ 
ಧಾರವಾಡ ೩೦.೦೦ 2೦.೦೦ 
ಇಷ್ಟು Wp G ಕರರ r ಕಠರರ 
£5 ನದಗ ಪಿರಹಣ್ರ (ಪ.ಹಾ) 65.೦೦ 7 65.೦೦ 
ಗೆದಗ Ks 5೦.೦೦ 5೦.೦೮ 
ಒಟ್ಟು 1೮.೦೦ 15.೦೦ 
ಹಾವೇರಿ (ಪ.ಜಾ) “| 70.೦೦ 65.೦೦ 
ಹಿರೇಕೆರೂರು — 2೭೬೦೦ 65.೦೦ 
ಸಾಭೇರಿ ಹಾನಗಲ್‌ Wi ತರರರ ಠರ.ರರ 
[-. ತಿಗ್ಗಾಂವಾ T ನರರ I ಕರರ 
ಬಣ್ಣ 7 75೦೦ 


1” ಮಂಜೂರಾತ'ನಾಡದ 


ಕಲಬುರಗಿ. ನಗರ 


ರಾಯಚೊರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ (ಪ.ಪಂ) 


ಶೆಸಂ ಜಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲೋಕಾಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊತ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ 
§ ಹಳಿಯಾಳ 80:0೦ - 80.00 
22 | ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ | ಯಲ್ಲಾಪುರ 80.0೦ _ 8೦.೦೦ 
ಕಾರವಾರ 15.೦೮ ಈರ 
`ಫಿರಸ T- 15.೦೦ 15.00 
ಇಟ್ಟು 150.00 pl ೦.೦೦ 
ಅಫಜಲಮರ 8೦.೦೦ 8೦.೦೦ 
¥ ಹೇವರ್ಗಿ 80.0೦ 80.0೦ 
ಚಿತ್ತಾಪೂರ (ವಹಾ) ೦.೦೦ 8೦.೦೦ 
ಚಿಂಚೋಳ (ಪ.ಹಾ) 105.0೦ 8೦.೦೦ 
ಕಲಬುರಗಿ: (ಗ್ರಾಮಾಂತರ) (ಪೆ.ಜಾ) 8೦.೦೦ 8೦.೦೦ 
23 ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ: ಉತ್ತರೆ T 5೦.೦೦ | ಕರ.೦೦ 
ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 150.00 150.೦೦ 
[ ಸೇಡಂ [= 850ರ ಇರರ 
ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಣ ತರ:ರರ 3ರ.ರರ 
ಆಳಂದ 8005 ತರಿ.೦೮ 
ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಗ್ರಾಮ' 470.0೦ 470.0೦ 
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಪಂಚಾಯುತಿ, ಕಲಖುರಗಿ ಗರಿ pA 
28 ಕಲಖುರಗಿ ಪಂಚಾಯುತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಸೆ 


ದೇವದುರ್ಗ (ಪ.ಪಂ) 130.0೦ 130.00 
ಅಂಗಸುಗೂರು (ಪೆಜಾ) 15.೦೦ 16.00 
ಸಿಂಧನೂರು 40.೦೦ 40.00 
24 | ರಾಯಯೂರು ಮೆಸ್ಸಿ (ಪ.ಪಂ) 180.00 180.00 
ರಾಯಚೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 2೮೦.೦೦ ೭೮೦.೦೦ 
FE ರಾಯಜೊರು 15.0೦ 15.೦೦ 
ರಾಯಚೂರು 10.00 10.00 
ರಾಯಜೊರು | 10.೦೦ 10.06 
ರಾಯಚೊರು 10.0೦: 0.೦೦ 
ಜಟ್ಟು 120.00 10.00 
ಕುಷ್ಣಗಿ 6ರ.೦೦ 65.೦೦ 
ಕನಕನ ಹಾ il, 65.೦೦ 6ರ.೦೦ 
2೮ ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ HE 65:0೦ 65.೦೮ 
ಗಂಗಾವತಿ 15.೦೦ 15.೦೦ 
ಯಲಖುರ್ಗಾ 15.೦೦ 15.೦೦ 
ಒಟ್ಟು WW 225.೦೦ 2೭೮.೦೦ | 
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಪ್ಕಾ ಪಾ) ಆರ೦೦ Tf 'ಅದ.೦೦. 1 
ವಿಜಯನಗರ 6೮.೦೦ ಆ6ರ.೦೦ 
POR ಬಳಾರಿ ಕಂಪ್ಲಿ (ಪ.ಪಂ) — 18೦.೦೦ 180.00 
೪ ಸಂಡೂರು (ಪೆ.ಪಂ) 10.00 180.00 
ಕೂಡ್ಲಿಗಿ (ಪ.ಪಂ) 130.0೦ 130.0೦ 
ಪಿರಗುಪ್ಪ(ಪ.ಪಂ) 100.0೦ 100.00 


ವಿಧಾನಸಭಾ  ಕ್ಷೇತ್ರ/ ಲೋಕಾಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


: ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ 


ಅಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊ; 


ತ ಮೊತ್ತ 
—! 
[ ಬಳ್ಳಾರಿ 150.೦೦ 15೦.೦೦ 
ಹಡಗಆ(ಪೆ.ಹಾ) 100.00 10೦.೦೮ 
26 ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 2೮೦.೦೦ 25೦.೦೦ 
ಬಳ್ಳಾರಿ y 10.00 10.00 
| ಬಳ್ಳಾರಿ 5.೦೦ | ೦.೦೦ 
ಒಟ್ಟು 1235.೦೦ 1230.00 
| ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ p 65.೦೦ 6೮.೦೦ 
ಹುಮನಾಲಾದ್‌ 6೮5.0೦ 65,೦೦. 
ದರ್‌ ದಕ್ಷಿಣ. 40.೦೦ 4೦೧೦ 
| ಫಾಲ್ಡ 165.೦೦ W 65.೦೦ 
27 ಬೀದರ್‌ ಬಂದರ್‌ [ ೮೦:೦೦ ಈಂ.೦೦. 
[ ಔರದ್‌(ಎಸ್‌.ಸಿ) 5೦.೦೦ 5೦.೦೦. 
'ಜೀದೆರ್‌ [= ವನಂ 10.೦೦ 
[5 ಬೀದರ್‌ 10.0೦ ೦.೦೮ 
ಬದರ್‌ WN 75,೦೦. r ೦೦೦ 
ಒಟ್ಟು 630.00 345.00 
— a ತೂಪಪಕ ಷಾ 'ನರ.೦ರ ಇರರ 
28 ಯಾದಗಿರಿ 


ಸಘರರ್‌ 


15,00 


29. ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ 2೦.೦೦. 2೦.೦೦ 
re FE 
ಉಡುಪಿ 10.00 10.00 
ಉಡುಪಿ 150.೦೦ ೦.೦೦ 
i R - 
ಒಟ್ಟು 8300.00 60.00 
ವಿ! ಪೇಟಿ 15.೦೦ 15.0೦ 
30| ಕೊಡಗು ಬಜವು ಚ 
ಕೊಡಗು 10.00 10.00 
ರಲು 25.00 2೮6.೦೦ 
ದ —L 
ಒಟ್ಟಾರೆ 1564.00 1270೦.೦೦ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಣ!೨1॥ ಎಜಎಲಹಿ 2೫ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: (3 -೦3-2೭೦೭೦. 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪರಿಷತ್ತು 
ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಐರಾಸ್ಯರೇ, 
ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ಏಧಾನ ಸ ಹ 'ದಸ್ಸೂರಾದ 


ಹೀ ಔಯ ಇವರ 
ಚುಕ್ಕೆ ದುಕುತಿಸ/ಗು ತಕ್ನಡ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ವಿೆ%/ನಿಯಮ- 
33/-/ಗಸೆ.ಪೂ-ರ!ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


ಹೇಸ 
ಮೇಲ್ಲಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಸಟಟ 
ಕೀ/ಕೀಮತ. ಸಾದ. ಾನೆನಾ......... ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುಕುತಿಸ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಜ್ನೆ 


ಸಂಖ್ಯೆಪುಂ57/ನಿಯವ-731-/ಗ.ಸೆ.ಸೂ-38ಕ್ಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ 10.2... ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ನಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಯ ನಲ್ಲಖುಣಿಯ. 


( ಮಾರ್‌) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


pe 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಲೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : ೩೦57 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು. 


ಉತ್ತರಿಸುವೆ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚವರು 


ಶ್ರೀ. ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಎನ್‌.ಎ 

16.೦3.2೦೭೦. 

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು 


ಶ್ನೆ 


ಉತ್ತರ 


ಆ) 


ಸಮಾಜ ಕ್ಯಾನ ಇಲಾಖೆಗೆ "ಸರ್ಕಾರದ ಕಳದ ಮಾರು 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ, ಮರಿಜೂರಾದೆ ಮತ್ತು 
ವೆಚ್ಚವಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು: (ಪರ್ಷವಾರು ವಿವರ ಸೀಡುವುದು) 


ನ [ ಭಣ ಜಲ್ಲಾವಾರು, `ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು`ನಿರ್ಮಿಸಿ 
ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಡೆಟ್ಷರುವ . ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. ಯಾಪುಯು: (ಪಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಕಳದಮಾರಾ"ವರ್ಷಗಳಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇರಾಪಯ ಪಕಿಶಷ್ಣ ಜಾತ ನ್ಯಾನ ಕಾಯಕ್ರಮ ರಹಾ ಸನನಯಾಡ 
ಅನುದಾನ, ಮಂಜೂರಾದ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವಾದ. ಅನುದಾಸ ವರ್ಷವಾರು. ಪವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ: 


ಕ್ರಸಂ. ವರ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಡುಗಡೆ ಐರ್ಚು 
1 2೦16-17 4169439 406ರ1915 ತರಲರ46.30 
ಲ 2578 ಸ486ತ5ರಿ.೦ರ 475ರ 28 68S 
Fe] ನರ್‌ ಕಗತರS7 ರಕಕ ರಕ 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ "ಕಳೆದ ಮೂರು ಪರ್ಷಗಳಲ್ಲ ಅನುದಾನದ ಪಿಪರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಟ್ಟ 
ನೀಡಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿ ೯ ಸಿಲಃ ಟ್ಟಡ ನಿ: 

2 'ಡಾ:ಚ.ಆರ್‌-ಅಂಬೇಡ್ಗರ್‌7 ಬಾಲ ಇಗಜೀವನರಾಮ್‌/ಮಹರ್ಷಿ 'ವಾಲ್ಕೀಕಿ 

ಸಮುದಾಯ ಘನನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 

FJ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಧಾಮಕ'ಸಂ್ಥೆಗಳ ಪತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ ಭವನಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಹಾಗೂ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುವ 'ಕಣ್ಣಡಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನುಬಂಥ-2, ಡ ಮತ್ತು .4 ರಣ್ಲ 
ಜಡಗಿಸಿದೆ 


)) 


ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯೋಗೆ' ಕಾಮಗಾರಗಳನ್ನುಸರ್ಷಜನದಿರುವ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಗೊಂಡ "ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ವಿವರ 
ನಿಕಿಡುವುದು) 


ಸದರಿ ಕಣ್ಣಡ ನಿರ್ಮಾಣ 'ಕಾಮೆಗಾರಿಗೆಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ` ಏಜೆನ್ಸಿ ಗಆಗೆ"ವಹಸಲಾಗಿದ್ಡಾ.`ಡುತ್ತಗೆದಾರರಗನೇರವಾನ 
ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಸಕಜ 15! ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಪಿ ೭೦೦೦ 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ'ಮತ್ತು ಸಮಾಜ -ಕೆಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು 


ಅಮುಬಂಧ-। 


2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳು 


ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜನೆರ' ಮಾರ್ಚ್‌ 2017 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 


(ಹೊ.ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) 
ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ ಡುಗಡೆಯಾದ ” 
ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ - ಸ್ಸ ಬಿಡುಗಡೆ ಖರ್ಟು 
ಸಂ _ ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಒಟ್ಟು ಅಮಬಾನ 

1 2 3 4 5 6 7 
y ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ 

se 500.00 | 0.00 | 500.00 500.00 362.29 
2 ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆ 

(ಫೀಪುಯೊಳ)2225-02-277-0-32 750.00 | 0.00 | 750.00 750.00 750.00 
3 ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ | 

LST 650.00 | 0.00 650.00 650.00 650.00 

ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು 
4 [ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ | $66.00 | 0.00 | 866.00 866.00 650.00 

[ಇರುವ ಮೊತ್ತ 2225-02-001-0-03 

ಭೂರತ ಸಂವಿಧಾನ ಅನುಚ್ಛೇದ 2751) 
5 |2225-02-794-0-0%8b oe) 5500.00 | 0.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 
6 ಗಿರಿಟನ ಉಪಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಾಯಥನ 

2425 02-794-0-04(e aide) 7230.00 | 0.00 | 7230.00 | 6990.26 | 6990.26 
7 [ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ 

22500-271034 122.00 | 000 | 12200 122,00 122.00 
§ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ 

225-020-2035 400.00 | 0.00 | 400.00 400.00 300.00. 
9 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟಿದ 

ಉನ್ನತೀಕರಣ 2225-02-277-0-36 2700.00 | 0:00 | 2700.00 | 2700.00 | 2700.00 
w 'ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಪಸತಿಶಾಲೆ: ನಿರ್ವಹಣೆ 

>225-02-277-0-57 4715.00 | 0.00 | 4715.00 | 4715.00 | 471500 
i ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಿವಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ರ್ಯಕ್ರಮಗಳು '2225-02-794-0-05 34683.00 | 0.00 | 34683.00 | 3468300 | 34683.00 
12 ನಿವಾಸಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 

225-00271208 6290.00 | 0:00 | 6290.00 | 6290.00 | 6290.00 
3 |ಅರಮಶಾಲೆ/ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳ 

nIIs4225 42-210-202 5260.00 | 0.00 | 5260.00 | 5260.00 | 3945.00 
14 ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ 

ಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ 425-02-277-1-01 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 100000 | 750.00 

ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು 
75 ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ | 193.00 | 0.00 | 19300 193.00 145.00 

ಇರುವ ಮೊತ್ತ 4225-02-190-0-02 
16 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪೆಂಗಡದ ವಿವಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಂಯೇತ್ರಮಗೆಳು 4225-02-104-0-01 12000.00 { 0.00 | 12000.00 | 12000.00 | 9000.00 

ಒಟ್ಟು (ಎ) | 82959.00 | 0.09 |82859.00 82619.26 | 7755255 


ಅಸತ ಇಂದಲೂ 3057 nt [1 


Be 


ಲ ಹಿ ಯ ಮಾ ವಿರಾ 
7 — 
4 ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ 
od ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ: | ಖರ್ಚ್‌ 
| ರಾಜ್ಯ. ಕೇಂದ್ರ. ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ: 
1 2 3 4 5 6 4 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 
1 |ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ “ನಿರ್ವಹಣೆ 3283.68 | 0.00 | 328368 | 328184 | 3053.78 
2225-00-102-0-33 4 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮತ್ತು 
2 ಫೆ: ಮ. 
ಧನಸಹಾಯ 2225-00-102-0-38 378449 | 000 | 378449 | 378447 | 351385 
ಪ.ವ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ 
3 [ವಹಣೆ 2225-00-102-0-43 28427 | 0.00 | 28427 284.26 273.87 
ಜಿಲ್ಲಾ" ಗಿರಿಜನ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕಛೇರೆ 
4 [2225-00-102-046 404.56 | 0.00 | 40456 404.53 341.32 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ವಿಬ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ 
5 |ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ 5801.00 | 0.00 | 5801.00 | 5782.56 ‘| 407731 
2225-00-102-0-68 
6 |ಪಶಿಷ್ಟ ಪರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಊಟಿ 
[ಮತ್ತು ಸಶಿ ವೆಚ್ಚ 2225-00-102-0-1 938.00 | 0.00 | 938.00 936.32 895.95 
Lt RE 
7 ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ) 
ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹನೆ 2225-00-102-0-77 216.00 | 0.00 | 216.00 214.02 199.64 
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ 
8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ನಿಧಿಗಾಗಿ (ಕೇ.ಮ.ಯೋ) |! 59.00 | 59.00 | 118.00 13.13 12.47 
2225-00-102-0-08 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 'ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ § 
9 |ನಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ(ಕೇ.ಮು.ಯೋ) 2225-00-102- | 0.00 |7289.00| 7289.00 | 6839.54 | 5263.45 
"10-07 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ. ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ 
10 ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 562.00 | 0.00 | 562.00 539.00 525,95 
2225-00-102-0-69 - 
il ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ 
2225-00-102-0-70 43200 | 000 | 43200 417.99 413.27 
ಒಟ್ಟು 15765.00 | 7348.00 | 23113.00 | 22497.66 | 18570.86 


ನಾಂ 


ೆದಿೀಗಂ3ರ5 1೦2057 ಸಂಗತ: (1) 


ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ sh 


ರಾಜ್ಯ 
1 2 3 ಮ 
ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 
--1- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ...... | 708:00- 701.28 
2225-00-102-0-33 
ಮಹಿಳೆಯರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು 
2 73.00 0.00 73.00 71.00 11.92 


2225-00-102-0-52 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ 


3. [ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 5000.50 | 4788.27 


2225-00-102-0-31 
dl 


'ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು 


4 [esehead) 2225 00-102-035 2308:00 | 0.00 | 2308.00 | 2045.00 | 184829 


ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ 


223 0-105 0-28 99.00 | 0.00 | 99.00 99.00 61.10 


'|ನಿರಿಜನ ಪ್ರದೇಶ ಉಪಯೋಜನೆಗಳು 


NSS 29400 | 000 | 29400 | 29400 | 251.7 


ಒಟ್ಟು 8572.00 0.00 | 8572.00 8274.50 7662.57 


Fes lseidos seen eಡಗಾonds40-2057 ಸಾಹಾ 


2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾ 


ರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳು 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜನೆ” ಮಾರ್ಚ್‌ 2017 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 


(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ 
ಕ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಖರ್ಚು 
ಸಂ. ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ 
1 2 3 4 5 6 7 
tS SR nad 200.00 | 1200.00 
502-190-201 1200.0 | 0.00 | 120000 | 1200. | 
ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ (ತರುಸಾಲ)(ಸಹಾಯಧನ)2225- N 
2 |9-190-2-07 40000 | 000 | 40000 400.00 400.00 
್ಸ ಗಂಗಾ: ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ k 
2225-02-102-0-04 1000.00 | 0.00. | 1000000 | 10000.00 | 1000.00 
ಕರ್ನಾಟಿಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಡೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
4 ಪಂಗಡಗಳ ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಸಾಲ ಮನ್ನ 3051.00 | 0.00 | 3051.00 | 305100 3051.00 
|2225-02-800-0-07 
— | 
5 |ಷೇರು ಬಡವಾಳ 4225-02-190-1-01 200.00 | 0.00 | 200.00 200.00 200.00 
we: 
ನಖಯ ಕಟ್‌ ಕಿರುನಾಲ (ಅಂಚಿನ ಹಂ)4225-| 
2-90-2-02 200.00 | 0.00 | 200.00: 0.00 0.00 
—— - — 
ಒಟ್ಟು (ಬ) 15051.00 | 0.00 | 1505100} 1485100 | 1485190 
ರಾಜ್ಯವಲಯ (ಯೋಜನೇತರ) ತಿಂಗಳು. ಮಾರ್ಚ್‌ 2017 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಥೆ 
[ee 
ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ 
ಕ್ರ. | 
ಸಂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಖರ್ಚು 
- ರಾ ಕೇಂದ್ರ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾಸ 
ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ | 1 
5225-02-001-0-01 115.00 | 0.00 | 11500 115.00 70.55 
2]ಸಂಶೋಧನಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ 2.00 0.00 2.00 "0.00 0.00 
2225-M=~R00-N-01 _ 2 ಘ - 
Le 117.00 | 000 | 11700 115.00 70.55 


Galeri Secs sidiDonrkadsLAL20ST Ananda 11) 


ಚಲ್ಲಾವಲಯ. ತಿಂಗಳು:- ಮಾರ್‌ -2೦1ಆರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
A ವಾರ್ಣಿಕ ಗುರಿ "ಯಾದ! 
3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ಸತಸುಧೆಯ್ದ್‌ ಅ ರ್ಟ 
. ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಒಟ್ಟು 
ಪರಿಪಿಷ್ಣ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 
1 [ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣಿ `486ರ.ಂ೨ ೦.೦೦ 48ರರ.೭೦ 488724 | 4433.08 
22೦ರ-೦೦-102-೦-ಡತ 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮತ್ತು 
2 = | -stse.ss ೦.೦೦. 5136.33 5100.97 | 4588.57 
ಧನಸಹಾಯವ2225-0೦-1೦2-೦-38 
ಪ.ವ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿದ್ಯರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಕಣ್ಕಡ 
3 ೦.೦೦ 267.0೦ 267.೦೦ 241೦9 
ನಿರ್ವಹಣೆ 2225-೦೦-102-೦-43. 
ಜಲ್ಲಾ ಗಿರಿಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಛೇರಿ 
4 ಲಾ ಲ್ಯಾ ಕಥೆ ೦.೦೮ 664.48 664.42 610.58 


2225-00-102-0-46 


ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ಪವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಗೆ ಮೆಟ್ರಕ್‌ 
5 |ಪೂರ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ 
2225-00-102-0-68 


0.೦೦ ರ2೨6.38 ರಂ8ಡ.ಂ೨ 4273.82 


ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಊಟ 


. 1387. 8 1.61 
ಮತ್ತು 'ವಸತಿ ವೆಚ್ಚ 2225-0೦0-102-೦-71 0.೦೦ 387.62 1393.28 13216 


ಮೆಟ್ರಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಸರ್ಕಾರಿ 


7  |ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಕಣ್ಣಡ ನಿರ್ವಹಣಿ 22೩೮: 0.0೦ 270:೦೦ 269.98 2೮82 
00-102-0-77 
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್‌ 

8 |ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಣೆ ಮಸ್ತಕ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಅ.೦೦ ೫6.00 2.೦೦ ೦.೦೦ 


(ಕೇ.ಪು: ಯೋ.) 222೮-೦೦-1೦2-೦-೦8 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ 
9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಬೇತನ(ಕೇ.ಮ.ಯೋ.) 
2225-00-102-0-07 


7604.00| 7604.00 7604.00. 5814.31 


ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ: ಕಾಲೋಸಿಗಳಲ್ಲ 


10 |ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭವೃದ್ಧಿ 2೩೦೮5- 418.95. 371.42 
00-102-0-69 
ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ. ಕುಟುಂಬಗಳಗೆ ಸಹಾಯ 

1 ೦.೦೦ 433.೦೦ 340.83 9೮.೮೮ 
2225-00-102-0-70 
ಮಹಿಳೆಯರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು 

12 0.೦೦ 12.00 12.0೦ 6.66 


ವ2೦5-೦೦-102-೦~-೮5೨ 


ಪರಿಶಿಷ್ಠ: ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಗೆ ಮೆಟ್ರಕ್‌ 
13 |ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ 2೭೭5-೦೦-೦೭: 
0-31 


೦.೦೦ ರಂ೦೦.೦೦ | 4999.೨3 | 4876.46 


ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಲು ವಸತಿ. ಶಾಲೆಗಳು 


14 ೦೦೦ | 288383 | 287282 | 247310 
(ಆಶ್ರಮಶಾಲೆ”) 2೭೭5-೦೦-1೦2-೦-8ರ 
ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯಾಧೀನಿಲಯಗಳಗೆ ಸಹಾಯಧನ 

15 ಥಿ ಸ ೦.೦೦ 129.50 129:5೦ ರ4.36. 
2225-00-102-0-48 
ಗಿರಿಜನ ಪ್ರದೇಶ ಉಪಯೋಜನೆಗಳು 

16 334.0೦ ೦.೦೦ 334.೦೦ B37.01 304.85 


2225-00-102-0-45 


ಒಟ್ಟು ೩73೦೮.43 | 7662.೦೦ | ಇ4೨67.43 | 45882 | ೨೦೦೧1೬47 


೭೦17-18 ನೇ ಸಾಅನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ" ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿ -ಪಿಪರಗಳು 
ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜನೆ ಮಾರ್ಜಾ .-2೦15ರ ಅಂತ್ಯ್ಯಕ್ಷೆ 


(ೂ.ಲಕ್ಷೆಗಳ”") 

F ಫಾರ ಗುರ ಇಡುಗಡೆಯಾದ ] 

M4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ದಾಸ ಖರ್ಚು 

Jo. ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಒಟ್ಟು ಅಃ 
ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಆಡಳತ » 

1 ಸ್‌ 434೦೦ ೦.೦೦ 434.00 434.00 876.68 
22೦5-೦2-೦೦1-೦-೦1 
ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳು 

2 ವ್‌ 100.00 | 0:00 | 1000.00 | 00.00 | {000.00 
ಶ22೮-೦2-277-೦-ತ೭ 
ಸಂಶೋಧನೆ 'ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ (ಆಆರ್‌ಐ) 

Fe] 3 65೭೦೦ ೦.೦೦ 6ರ2.೦೦ 6ರಣ.೦೦ ರಂ೮78 
222ರ-೦2-೦೦1-೦-೦2 
ಅನುಸೂಚಿತ ಹಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ: ಮತ್ತು 

4 ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013:ರ8. | £29.00 | 0100 | 6022.00 | 6028೦ | 6022೦೦ 
ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಮೊತ್ತ 2೭೦೭೮-೦೩- y § q 
0೦1-೦-೦3 
ವಿಶೇಷ ದುರ್ಬಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳ 

[3 1408.00 | ‘0.00 | 1403.00 1403.00 | 408.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ೦೦೮-೦2-794-೦-೦1 
ಭಾರತ. ಸಂವಿಧಾನ ಅನುಚ್ಛೇದ 275() 

6. |ರಡಿಯ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ'ಐಂಂರ-೦2-794- 765೮.79 ೦.೦೦ | 7655.79 7655.78 | 7656.79 
0-೦3 
ಗಿರಿಜಸ' ಉಪಯೋಜನೆ 

7 ಧನ" ನೆಗೆ. ಕೇಂದ್ರಬ ಎತೆೇಷ 7230.00: | 0.00 | 7230.00 | 6576.25 | 6ರ76.2೮ 


ನೆರವು 222೮-೦2-794-೦-೦4 


ಹೊಸ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಲಖ ಪಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು 
ಪ್ರಾರಂಭ ೧೧೦೮-೦೦-277-೦-34 


ಹೊಸ, ವಿದ್ಯಾರಿೀನಿಲಯಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು 


TS 4೦೦೦೦ 400:೦೦ 40೦.೦೦ 
me 4 
: |ಪರಿಪಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ 

1 [ನಿತಿ ವಿದಕ್ಯಾರೀೀಗಳ ನಾಮದ 3೦೦6.೦೦ | 00೦.೦೦ | 30೦೦.೦೦ 

ಉನ್ಫತೀಕರಣ 22೩೮-೦2-277-೦-36 
el 

ಮೊರಾರ್ಜ ದೆೇಸಾಯು. ವಸತಿ 'ಶಾಲೆ ಮತ್ತು 

11 |ಕತ್ತೂರುರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ: ಶಾಲೆಗಳ ೦.೦೦ | 5942.00 | 5942.೦೦ | 5942.00 
ನಿರ್ವಹಣೆ 2೭೭ರ-೦2-277-೦-87 
ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ವಿವಿದ 

12 ತ್ರ ಪಂಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 895250 | ೦:೦೦ | ತಂ೮ಃಂ50 | 395.50 | 39೮25೦ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳುವ೨೦5-೦2-794-೦-೦5 
ನಿವಾಸಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 

1 9105.00 | 0.00 | ೨105.00 9105.0೦ | ೨io5.00 
422೮-೦2-277-2-೦3 
ಆಶ್ರಮಲಾಲೆ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 

14 3 ಈ 1000.00 | 0.00 | 1000.00 1000.00 | 1000.0೦ 
ಓ22೮-೦೦-277-2-೦2 h 
ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ 

15 ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(ಕೇಪುಯೋಲ) 42೦5-೦2- | 15೦೦.೦೦ ೦.೦೦ 15೦೦.೦೦ 1500.೦೦: 150೦.೦೦ 
277-7-01 | 

16 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಏಖದ: ಅಭವೃದ್ಧಿ 15000.00 | 0.00 | 150೦೦.೦೦ | 150೦೦.೦೦ | 15ರ೦೦:೦೦ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆಳು4225-೦2-79೩-೦-೦1 ್ಯ p ನ K { 

ಒಟ್ಟು (a) 0.೦೦ 10೦586.29 | ೦೦32.54 | 9974ಅ.೨ರ 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಜವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜನೆ” ಮಾಜ್‌ -2೦15ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಷೆ 


(ರೊ.ಲಕ್ಷಗಳಟ್ಟ) 
ಕ್ರ. 'ವಾರ್ಜಿಕ ಗುರಿ ಜಡುಗಡೆಯಾದ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ A ಬರು 
Jo, ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟು ಅನುದಾನ ೫ 
1 2 Fl 4 5 [2 7 
[ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಅನೆ _ 
-- A _..|:6300.00 |. 0:00. | 6300.00.| 6300.00. | 6300.00 
2ರ೦5-ರಿ2-i90-2-01 ಥೆ x 
ಮೈಕ್ರೋ ಕೆಡಿಬ್‌(ಕಿರುಸಾಲ) (ಸಹಾಯ: 
ಪ ಸೋ ಕ್ರೆಡಿಬ್‌( ಈ ಧನ್ಯ ೮75೦ ೦.೦೦ 57ರ:೦೦ 57ರ.೦೦ 575.೦೦ 
2೭೭ರ-ರಿ೨-190-2-07 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ 
3 3000.00 | 0:00 | 13000:00 | 13000.00 |13000.00 
2225-02-102-0-೦4 
4 |ಷೇರು ಬಡವಾಳ 4225-೦2-190-1-೦1 2೦೦:೦೦ | ೦.೦೦ 2೦೦.೦೦ ವ೦೦.೦೦ 2೦೦.೦೦ 
ಪರಿಶಿಷ್ಣ 'ಪಂಗಡ ಪ್ರ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ 
೮5 | ಮೂಲಕ ವಿಸೃತ್ತ ಸಾಲ(ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ) 2೨೮.೦೦ 0:೦೦ ವ೭ರ.೦೦ 22ರ.೦೦ 2೭ರೆ.೦೦ 
4225-೦2-190-1-02 M 
ಒಲ್ಣು (ಅ) | 2೦3೦೦.೦೦ | 0.0೦ | 20300.೦೦ | 203೦೦.೦೦ | 2೦3೦೦.೦೦ 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಎನ್‌.ಎ ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಲ್ಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ:-2೦ರ7ಕ್ಕೆ 
ಅನುಬಂಧ -2೭ (ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ) § 


2೦16-17 ರಿಂದ 2೦18-19ನೇ ಸಾಅನವರೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಡಾ ಅ.ಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ / ಡಾ 
ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ / ಸಮುದಯ ಭವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ 
ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ತರುವ ಭವನಗಳ ಜಲ್ಲಾವಾರು ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರ. 


— 
ಕ್ರ.ಸಂ ಜಲ್ಲೆ ಕ್ರ.ಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು ಮುಕ್ತಾಯ ಪ್ರಗತಿ 
1 ಬೆಂಗಳೂರು (ನ) | 1 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ [e) 4 
ನೆಲಮಂಗಲ 1 [o) 2 
2 ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) } 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ [e) 2 
ಚಳ್ಳಕೆರೆ Ts 4 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಳ್‌ [ 
[9) 


[©] 
[e] 
[e) 
[e) 


ಗೌರಿಬದಸೂರು 


ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ [e) 
J ಶಿವಮೊಗ್ಗೆ Kc] 23 1 
13 ಹೊಸನಗರ 16 [=] 
8 ಶಿವಮೊಗ್ಗ 14 ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ° | 3 
15 ಭಡ್ರಾವತಿ [e) 12 
16 ಶಿಕಾರಿಪುರ [o) 1 
17 ಜೆ.ಆರ್‌ ನಗರ 3 16 
i 18 ಅ ನರಸೀಪುರ r [) 
[e) ಮೈಸೂರು 19 ಮೈಸೂರು [9] fe] 
(20 ನಂಜನಗೂಡು 9 12 
2 ಹುಣಸೂರು [e) fe] 
೨೦ ಯಳಂದೂರು CN 
i RE 283 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟಿ [9] 7 
24 ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ [s) 4 
2ರ ಚಾಮರಾಜನಗರ [9) 3 


ಕ್ರ. ಸಂ ಜಲ್ಪೆ ಕ್ರ.ಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು ಮುಕ್ತಾಯ ಪಗತಿ 
26 ಪಾಂಡವಪುರ 2 14 
10 ಮಂಡ್ಯ 27 ಕೆ.ಆರ್‌ ಪೇಟೆ [°) 4 
28 ಮದ್ದೂರು [e) 
2೨ ಹಾಸನ 4 pc 
30 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 1 6 
81 ಅರಸೀಕೆರೆ ೮ | kcle) 
12 ಹಾಸನ 32 ಸಕಲೇಶಪುರ [9] 1 
ಅರಕಲಗೂಡು [e) 4 
ಖೇಲೂರು [e) fs] 
ಆಲೂರು [e) 2 ಸ 
13 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು pe ಇ 5 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು [©] 2 


ಹುಕ್ನೇರಿ 2 
15 ಬೆಳಗಾವಿ 44 ಬೈಲಹೊಂಗಲ [e) 
4ರ ಖಾನಾಪುರ [e) fo] 
2 ಸವದ್ರಾ ° 21 
47 ರಾಮೆಮರ್ಗ [9) 28 
48 ನಿಪ್ಪಾಣಿ 4 [; 
49 ಬೆಳಗಾವಿ [°) 1 
5೦ ಇಂಡಿ 7 2 
16 ವಿಜಯಪುರ ಬ RO ಷು ps 
5೭ ವಿಜಯಪುರ kc] [e) 
ರತ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ [e) 1 
17 ಧಾರವಾಡ ರೂ ನವಲಗುಂದ [e) Ip 
ರರ ಶಿರಹಣ್ಣ 3 ರ 
18 ಗಹಗಣ 56 ಗದಗೆ [1 2 
57 ಮಂಡರಗಿ 9 [9 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಎ.ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ರವರ ಚುಕ್ತೆ ರೆಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-2೦೮7 ಕ್ಸ 
ಅನುಬಂಥ-2(ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ) 


E17 ರಿಂದ 2೦18-19ನೇ ಸಾಅನವರೆಗೆ- ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ. ವಿದ್ಯಾಥಿ£ ನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 
ನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರ 


ಕ. ಜಲ್ಪೆಯ ಹೆಸರು ಕ್ರ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು ಮುಕ್ತಾಯ ಪ್ರಗತಿ 
ಸಂ ಸಂ 
I 1 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ [) 1 

1 ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 

2 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ 1 2 
2 [ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 3 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ [e) 1 

4 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ N [) kc 1 
3 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ — H_ 


ಮೊಳಕಾಲ್ಕೂರು ) 1 


9 ಚಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 
7 ಶಿವಮೊಗ್ಗೆ 10 ಶಿವಮೊಗ್ಗ 1 [e) 8 
8 | ಚಾಮರಾಜನಗರ ‘1 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ [ ) 
12 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ 1 [e) 
9 ಮಂಡ್ಯ _! — 
13 ಪಾಂಡವಪುರ [o) 1 
14 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು [e) 2 
10 ಚಿಕ್ಕುಗಳೂರು - 
L 15 ನರನಿಂಹೆರಾಜಪುರ [e) 1 
16 ಉಡುಪಿ [*] 1 
1 ಉಡುಪಿ 
17 ಕುಂದಾಪುರ [e) 1 
(KBE 
18 ಬೆಳಗಾವಿ [) 2 
12 ಬೆಳಗಾಂ 12 ಖೈಲಹೊಂಗಲ K [e) 1 


20 ರಾಯಬಖಾಗೆ 1 [) 


ಕ್ರ. ಜಲ್ಲೆಯ ಹಸರು ಕ್ತ ತಾಲ್ದಾಕನ ಹಸರು ಮುಕ್ತಾಯ ಪ್ರಗತ 
ಪಂ ಸಂ 

2 ಬಾಗಲಕೋಟಿ [°) 1 
13 ಬಾಗಲಕೋಟಿ - 

2೨ ಜಮಖಂಡಿ [e) 4 

23 ನವಲಗುಂದ [o) 1 
14 ಧಾರಪಾಡ I 24 ಹುಬ್ಬಳ್ಜ | [°) 2 

25 ಥಾರವಾಡ [] [2 

E wl 
1ರ ಹಾವೇರಿ 2೮ ಸವಣೂರು [e) 1 
| 
27 ಕಾರವಾರ [) 1 
NE 

28 ಕುಮಟಾ [o) 1 

16 ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ 2 


36 ಸೇಡಂ 1 [°) 
37 ದೇವದುರ್ಗ [) 1 
18 ರಾಯಚೂರು —] 
38 ರಾಯಜೂರು [) 1 
| 39 ಯಲಬುರ್ಗಾ [e) 1 
40 ಕುಷ್ಣಗಿ [9] 1 
19 ಕೊಪ್ಪಳ 
41 ಗಂಗಾಪತಿ [°) 1 
42 ಕೊಪ್ಪಳ [) kc] 


ಕ ಹಲ್ಪೆಯ ಹಸರು KI ಫಾಲ್ಲೂಕನ ಹೆಸಹ ಮಾಹಾ ಫಗ 
ಸಂ ಸಂ 
43 ಹಡಗ F o 
n 44 ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳ 1 o 
20 ಬಳ್ಳಾರಿ ್ರ Ke ಳಳ p 
45 ಹೊಸಪೇಟೆ 2 [e] 
46 ಹರಪನಹಳಜ್ಞ o 1 
47 ಚೀದರ್‌ [o) | 
48 ಔರಾದ್‌ [oy 4 
21 ಬೀದರ್‌ 
49 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 1 1 


ಮಾನ್ಸ ಪಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಸೂರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಎ. ಸ್‌ ರವರ ಚುಕೆ ರಹಿತ ಪಶ್ಸೆ-2೦೮7ಕೆ ಅನುಬಂಧ-3(ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಹಾತಿ) 
ಫ್ರೆ § ಬ್‌ 3 a] Ka 


2೦16-17 ರಿಂದ 2೦18-19ನೇ ಸಾಅನವರೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಹಾತಿಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ಟಸ್ಥ್‌ಗಳು 
ನಡೆಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳು/ಶಾಲಾ- ಕಾಲೇಜುಗಳು/ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಷಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ 
ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಣರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರ 


ಕ ಸಂ| ಜಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು | ಕ್ರಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು ಮುಕ್ತಾಯ ಪ್ರಗತಿ 

1 ಆನೇಕಲ್‌ T 1 
2 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 1 2 

1 | ಬೆಂಗಳೊರು ಸಗರ | ಫೆಂಗಳೂರು ದ್ವೋಣ | 3 1 
4 | ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ 1 [ 
5 ಯಲಹಂಕ 1 1 

ಭಿ ಬೆಂಗಳೂರು 6 ನೆಲಮಂಗಲ 3 | ° 

ಗ್ರಾಮಾಂತರ 7 ಡೊಡ್ಡಐಳ್ಳಾಪುರ [ 4 

8 ಹೊಳಲ್ಲಿರೆ 2 
k] 


ಜಗಳೂರು 


| Ce ದಾವಣಗೆರೆ 8 Ni pS "| 
se 
|e ಶ್ರೀನಿಪಾಸಮರ 2 1 
5 ಕೋಲಾರ 'ಜಲ್ಲೆ A 
17 ಬಂಗಾರಪೇಟಿ 1 [e) 
A B L 
18 ತುರುವೇಕೆರೆ 1 [°) 
19 ಮಧುಗಿರಿ a 2 
6 ತುಮಕೂರು [3೦] ಪಕ್ಸನಾಯಕನಪ್ಠಾ |! | ° 
2 ಪಾವಗಡ 1 - 1 
EN ತುಮಕೂರು | 2 2 
7 ರಾಮನಗರ 23 ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ [9) 1 
To ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ o 2 
5 ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ o 1 
8 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜೆ. 
26 ಗುಡಿಬಂಡೆ. [9] 1 
27 ಜಂತಾಮಣಿ [o) 1 
28 ಶಿವಮೊದ 2 1 
9 ಪಿವಮೊದ _ ರ 
2 29 ಶಿಕಾರಿಪುರ [e) 2 


ಕ್ರ ಸಂ| ಜಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು ಕ್ರಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು ಮುಕ್ತಾಯ ಪ್ರಗತಿ 


30 | ಸೇಡಂ 0 1 | 
81 ಹೇವರ್ಗಿ [e) 1 
& 32 ಕಲಬುರನೆ 2 |} 6 
10 ಕಲಬುರಗಿ 
33 ಚಿತ್ತಾಪೂರ [ fe) | 4 
84 ಚಿಂಚೋಳಆ [9) 1 
ಇರ i ಆಳಂದ 0 [ 2 
36 ದೇವದುರ್ಗ 1 1 
87 — ಅಂಗಸುಗೂರು 1 [e) 
1 ರಾಯಚೂರು [ 
38 ಸಿಂಧನೂರು [e) 1 
39 ರಾಯಚೂರು [9) —] 1 
40 ಗಂಗಾವತಿ TF [e) 
2 ಕೊಪ್ಪಳ [ 1 | 
ಮ 4 ಕೊಪ್ಪಳ 0 IR 1 
42 | ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಪ್ಟಾ 1 0 
18 ಐಳ್ಲಾರಿ [3s ಬಳ್ಳಾರಿ 0 1 


44 ಪರಪ್ಪನಷ್ಠಾ 


' 1 2 
45ರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 1 3 
46 ಬೀದರ್‌ 2 6 ಃ 


14 ಜೀದರ್‌ 


[9) 
ಸುರಪುರ 2 

15 ಯಾದಗಿರಿ [ele) ಶಹಾಪುರ [e) 1 
3 K CR ಯಾದಗಿರಿ 1 J f 2 Ki 

NE ಮೈಸೂರು 3 4 

16 ಮೈಸೂರು 58 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ [9) 1 

54] ತಿ.ನರಸೀಪುರ o 1 1 

foo] ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 1 ll [e) 

17 ಚಾಮರಾಜನಗರ 56 ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ [e) 1 

ರ7 T ಜಾಮರಾಜನಗರ [e) 1 

F 58 ಮಳವ [9] 1 

18 ಮಂಡ್ಯ ವ ನಾಣ್ಯ | 5 5 

L . 
[ pd ಅರಸೀಕೆರೆ 1 NN 

19 ಹಾಸನ 1 ಪೇಲೂರು [e) 1 

62 ಹಾಸನ [e) 1 

20 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು [ee ತರೀಕೆರೆ [e) 1 

21 ಕೊಡಗು. 64 ಮಡಿಕೇರಿ 1 ೦ 


22 ದಕ್ಷಿಣ ಕೆನ್ನಡ [os] ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 1 [e) 


ಸಸಂ] ಜಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು [ಕ್ರಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು ಮುಕ್ತಾಯ ಪ್ರಗತಿ 
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 66 ಕಾರ್ಕಳ 1 0 1 

pe ಉಡುಪಿ 67 ಉಡುಪಿ in ° 2 
68 ಹುಕ್ಸೇರಿ A 1 K 1 

ke ಬೆಳಗಾವಿ. - 6೦. _... ರಾಯಭಾಗ 2 [e) 
70 ಗೋಕಾಕ್‌ [e) 1 
71 ಇಂಡಿ Ig 6 1 

2ರ ವಿಜಯಪುರ lk a ನಕಯನನ [f ಹ 
73 ಸಿಂಧಗಿ 2 3 
74 | ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ. [ 2 1 

; 7ರ \ ಬಾಗಲಕೋಟೆ |: 1 2 

೦೮ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 76 ಹುನಗುಂದ 1 [e) 
| 77 ಜಮಖಂಡಿ [e) 1 
78 | ಕಲಘಟಗಿ [ 1 
27 ಧಾರವಾಡ Fr 79 ಹುಜ್ಯಳ್ಳ | 1 1 
80 ಥಾರವಾಡ 2 [e) 

| 28 | ಗದಗ 81 ಗೆದಗ 1 (©) 
ಪ RR 82 ಹಿರೇಕೆರೂರು 2 1 
83 ಹಾವೇರಿ 1 ದ, 

ಒಟ್ಟು [==] 1s 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಎಸ್‌.ಎ (ಶಾಂತಿನಗರ) ರವರ ಜುಕ್ಜೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ;2೦57 ಕ್ಜೆ ಅನುಬಂಧ-2 


7 (ರೊ.ಅಕ್ಷಗಳಣ್ಲ) 
'ಕ್ರಸಂ | ಅಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸ್ಥಳ (ವಿಳಾಸ) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ 
’ 2016-17 

[ಮ್ಯಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಸೊರು ಜಲ್ಲೆ ಮಾಕ್‌ ಮೊಷೇ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಮೈಸೂರು ಬೌನ್‌ f EAR 

2 ಮ್ಕಿಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆ ಮೆಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ವಿಜಯನಗರ 

3 [ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಮಂಗಳೂರು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದ" ಕಾಮಗಾರಿ: ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 

4 [ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆ ಮದ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಖಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಮಂಗಳೂರು ಅಂದಾಜು ಪಣ್ಣ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲದೆ. 

5 [ಬೆಳಗಾವಿ ತಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಗಾವಿ: ಜಲ್ಲೆ ಮೆಬ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾಥೀನಿಲಯ, ಬೆಳಗಾಪಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

6 |ಜೀದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು 'ೀದರ್‌ ಜಲ್ಲೆ ” ಮೆ್ರ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಜೀದರ್‌ | ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. | 

7 [ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೆಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಖಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಗಂಗಾವತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

ನಿವೇಶನ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು. ಇಲಾಖೆಗೆ 
8 |ಗಂಗಾಪತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಲ್ಲೆ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಖಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಗಂಗಾವತಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ pi ಬ 


೨ [ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಧಾರವಾಡ ಜಲ್ಲೆ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಮಾಳಮಣ್ಟ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
| ಅ /ಪಾರವಾಡೆ ಕಾಲಣ್ಣಕು ಉರವ ನ ——————————— 
ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಭ್ಲದೆ, 
10 } 
a — 
1 |ಅಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೆಜ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ. ಜೀಕಗಿ ಟೌನ್‌ ಪೈಂಟ೦ಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
i SS SL SSS | 
5 |ಅಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಚೂರು ಜಲ್ಲೆ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಮಸ್ಸಿ ಮೊದಲನೇಮಹಡಿ "ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
16 |ಜೀದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀದರ್‌ ಜಲ್ಲೆ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಕಮಠಾಣ } ಬೆಂಥಲ್‌ ಲೆವೆಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
14 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆ. ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಕೇರವಾಡ ಗಿಲಾವು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ 
2೦17-18 
1 ಹೊಸಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಲ್ಲೆ 'ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಹೊಸಖಬೇಟಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
2 ಉಡುಪಿ ಜಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ.ಲೌನ್‌ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಚಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಸಿಲಯ. ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
r ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ 
3 |ಮಾಸ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ರಾಯಚೂರು. ಜಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಖಾಲಕರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಮಾಷ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಣಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
K ಪೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
4 |ಚತ್ರೆದುಗನ ತಾಲ್ಲೂಕು: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದೆ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೌಲ ಸ್ಟಾಕ್ಟಿಲಣ್‌ ಕಾ; 


j ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ರ ಹಾವೇರಿ ] ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು [ಮೆಕ್‌ ನಂತರದ ಪಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾಥ್ಥಿನಿಲಯ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಧಾಾಷಾರು ಅಲಿ ಮಾನ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಮೆ್ರ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಪಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಮಾಸ್ತಿ ಲೌನ್‌ 


ಬಳ್ಳಾರಿ: ಜಲ್ಲೆ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. 


ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾಧಿೀನಿಲಯ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳ 
ಲೌನ್‌ 


ಸಂ] ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಕ ಐಳಾಸ) ಧಾಷನಾನಯ ಪಗತಿಯ ವಿವರ 
2೦-19 
ಮೊದಲನೇಮಹೆಡಿಯ ಕಲಂ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಯಚೂರು ಅಲ್ಲೆ. ರಾಯಚೂರು ಕು ಸು 
1 | ಲ್ಲೆ. 'ರಾ: ತಾಲಣ್ಲ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಗಿಲ್ಲೆಸುಗೂರು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
2 |ರಾಯಜೊರು ಜಲ್ಲೆ ಅಂಗಸುಗೂರುತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆಟ್ರಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಮಾರಲದಿನ್ನಿ TF 


ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಲ್ಲೆ ಹಡಗ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಹಡಗಲಆ ಟೌನ್‌ [i 


ತಳಪಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಭಿದೆ. 


ಹಾಡ್‌ ಇನ್ನ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಪ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಯಾದಗೀರ್‌ 


ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 


ಫಾದರ್‌ ಅಲ್ಲ ಜೀದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಚತ್ತದುರ್ಗ ಜಲ್ಲೆ ಮೊಳಕಾಲ್ಕೂಕು ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಬೀದರ್‌ 
ಮೆಬ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಪಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಕೊಪ್ಪಳ 
ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಕುಷ್ಣಗಿ ಟೌನ್‌ 
ಪು್ರ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಲೌನ್‌ 
ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ 'ಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಲೌನ್‌ 


ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ; ಮೊಳಕಾಲ್ಕೂರು ಟೌನ್‌ 


ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ 


—— ಪ್ರಾರಂಛಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
13 y 'ಆಪ್ರಮ ಶಾಲೆ ಚಿತ್ರಹ 
ಚತ್ರಟುರ್ಗ ಅಟ್ಲಿ: ಹೊಳೆಲ್ಲೆರೆ ತಾಲೂಕು 3 ಠತಳ್ಳಿ - 
14 : ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಫಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ 'ಹೊಳಲ್ಲೆರೆ 
15 ಬೆಂಗಳೂರು (ನು ಜಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಾವಲು 
| 
16 ಬೆಂಗಳೂರು (ನ) ಜಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ 
7 ಫೋಲಾರ ಅಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆಟ್ರಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ 'ತೋರ್ಕಹಳ್ಳಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
—r 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ 
18 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೆಕಾಗಿದೆ. 


'|ಬಳ್ಞಾಪುರೆ ಜಲ್ಲಿ ಗೌರಿಬದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾಥಿನಿಲಯ ಗೌರಿಜದನೂರು ಲೌನ್‌ 


ತಳಪಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ತ ಪೂರು ಎನ್ನ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಹ್‌ ಸ ವಾಾವ್ಯಾರ್ನಾನಲಯ ಮಡಗಿ 


ತುಮಕೂರು ಜಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಮಧುಗಿರಿ ಲೌನ್‌ 
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ಅಮಬಂಧ-ತ 


ನರಗ ನನ ಸಾಅನಲ್ಲ ವಾಲ್ಕಾಂಕಿ ಧವಗತ ರಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಇಡಾಗಡ ಮಾಡದ ಅನುದಾನ ಪಿಪರ 
[ET 
ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ H 
ಕ್ರಸಂ ಜಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲೆ! ತಾಲ್ಲೂಕು/ಹೋಲಬಳ ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ | ಸಿಗದಿತ ಮೊತ್ತ kp ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತದ ವಿವರ 
1 'ತುಮೆಕೂರು ಐ.ಡಿ: ಹಳ್ಳ ಹೋಬಳ (ಮಧುಗಿರಿ ತಾ) 2೦7-18 5೦.೦೦ 2೦,೦೦ 'ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ 
Ke ಇಂವ ಹೂಕಿಬಕ (ಜಾಮರಾಜನಗರ- ಪಾಲಿತ) |-...... 2೦17-13 5೦೦೦ pe ಪ್ರಗತಯಣ್ಲದೆ 
2 | ಜಾಮೆರಾಜನಗರೆ [e - 
ಇಡಾ ಪಾಲ. ಹೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಃ) Pons | ಕಂ೦೦ ಪ್ರಗತಯ್ದಂದೆ 
ಇತನ ಪನಾಳಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ) 2017-8 ೦.೦೦ 'ರರ.೦೦ 'ಪ್ರಗತಿಯಲಣ್ಣದೆ 
| 
'ಭಾಳೂರು ಹೂಂ, ಧನುಷಿ ಹಾರ ಗಿರಿಆನೆ 2೦47-18 5೦.೦೦ 25.೦೦ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹಾಡಿಯ (ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು) 
3 ಚಿಕ್ನಮಗಳೂರು ಗೂಣಿಜಡು ಹೊಳ ( 8 2017-8 5೦.೦೦ ೦.೦೦ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
“ ತಾಲ್ಲೂಕು) 
ಇನಲಾ ಹೊಕಬಳ, (ಮೂಡಿಗೆರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು) 207-8 ರಂ.೦೦ ಶಂ.೦೦ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಬಾಚೂರು ಹೋಬ (ಮೂಡಿಗೆರೆ: ಪಾಲ್ಲೂಕು) 2017-18 ೮೦:೦೦. 5೦.೦೦ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
'ಹಣೇದಾಳ ಹೋ 2017-18 ರಂ.೦೦ 2೦.೦೦ 'ಪ್ರಣತಿಯಣ್ಲದೆ 
4 ಬೆಳೆಗಾವಿ 
'ಹುದಲ ಹೋಬಳ 2017-18 50.00 2೦.೦೦ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು. ಹೋಲಆ (ಮಸ್ಥಿ ತಾಂ 2017-18 ರಂ.೦೦ 5೦.೦೦ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ರಾಷುರ ಹೋಬಲ (ಮಸ್ಸಿ ತಾ) 207-8 500೦ 50.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
೮5 |} ರಾಯಚೂರು: 1 
ರಿ ಹೋಬ (ಮಾನ್ಟಿ ತಾ) 207-18 50.0೦ ೮೦.೦೦: 'ಪ್ರಗೆತಿಯಲ್ಲದೆ. 
ಗಾಣದಾಳ ಹೊಳ (ರಾಯಚೂರು ತಾಃ) 2017-18 | 5೦.೦೦ 9೦.೦೦ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
[2 ಭಾರಿ ಸಂಸ ಹೊಲಕ sor | 5೦.೦೦ 25.೦೦ ಪ್ರೆಗೆತೆಯ್ಲದೆ 
7 'ಬೀದರ್‌ ನಕವಾರ ಹೋಬ (ಹರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು) 2017-18 5೦.೦೦ 2೮.೦೦ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
'ದಾಸನಪರ ಹೋಬ (ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 
8 | ಬಿಂಗಚೂರು ನಗರ ಫಿ pi ಕು Kl 207-18 5೦.೦೦ 5೦.೦೦ Pillar level 
EF) ಸೋಲಾರ ನೇಮಗಲ್‌ ಹೋಲಳ 207-8 5೦.೦೦ ಧಾ ಬಂಟಲ್‌ ಹಂತದಲ್ಲದೆ 
UU 
ಹಂದನಕೆರೆ ಹೋಲಳ (ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳ ತಾ) 2017-18 5೦.೦೦ 5೦.೦೦. ತಳಪಾಯ. ಹಂತದಟ್ಲದೆ 
ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋಬ 
Ko] ತುಮಕೂರು - 
(ಮಧುಗಿರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ). 2೦17-18 5೦.೦೦ ೮೦.೦೦ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ "ಹಂತ 
ನಿಡಗಲ್ಲು ಹೋಖಆ 
fa ಡಿ ತಾ) 2೦17-18 ರಂ:೦೦ 5೦.೦೦ ತಳಪಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
[ ವ [8 
'ಅನಗೋಡು ಹೋಬಳ | 2017-18 5೦.೦೦: 5೦.೦೦ ತಳಪಾಯ ಹಂತದಣಿದೆ 
it ದಾವಣಗೆರೆ 'ತ್ಯಾವಣಿಗಿ ಹೋಬಳ 
}) - 
(ಚನ್ಕಗಿರಿ ತು 207-8 50.0೦. 5೦.೦೦ ಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣದ್ಲಿದೆ 
ತಳಕು ಹೊಲ 2017-18 5೦.೦೦ 2೮.೦೦ ಬುನಾದಿ ಹಂತಡಲ್ಲದೆ 
ಮಮರ ಹೊ: y 
2 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪರೆಶುರಾಮಪುರ ಹೋಬ ವ೦76 ನರಂ 25ರ 'ಮುನಾದಿ ಪಂತದಣ್ಲದೆ 
ತುರುವನೂರು ಹೋಬಳ 207-18 ದಿಸಂತಡೆಬರ 
(ಆಳ್ನಕೆರೆ ತಾಸ) | ೮೦.೦೦ 26೮.೦೦ ಬುನಾದಿ: ಹಂತದಲ್ಲ! 
ಕ್ಯ = 
MS ಾಮರಸಜನಗೆರೆ ಪಾಳ್ಯ ಹೋಲಳ 207-18 5೦.೦೦ 6೦.೦೦ ತಳಪಾಯ ಹಂತದಟ್ಲದೆ 
lp ಮುಡ್ಗಣ್ಣ ಹೋಬಳ 2017-18 5೦.೦೦ ೦.೦೦ ಸುಳ್ಳಿ-ಬಣ್ಣಿ 
14 ಬೆಳಗಾವಿ ಕುಡಚಿ ಹೋಬ 201-8 50.೦೦ 5೦.೦೦ ಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣದಟ್ಲಃ 
F ಮುರಗೋಡ ಹೋಖಲ 2017 ಪ 
(ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು) 7-18 50.00 5೦.೦೦ ಸ್ಥಾಬ್‌. ಲ್‌ 
'ಮುನ್ನವಳ್ಳ ಹೋಬಳ REN ಲೆವೆಲ್‌ 
(ಪಷಡತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು) ಬ ೮೦.೦೦ 5೦೦೦ ಸಾಬ್‌ 
4 ಬೆಳೆಗಾವಿ. ಮುದಕವಿ ಹೋಲಳ (ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಃ) 2017-8 5೦.೦೦ ಠಂ.೦೦ ಸ್ಲಾಬ್‌ ಲೆವೆಲ್‌ 
ಸುರೆಬಾನ ಹೋಖಆ (ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು) 207-18 5೦.೦೦ ೦.೦೦ ಸ್ಥಾಬ್‌ ಲೆವಲ್‌ 
ಅನಂತಪುರ ಹೋಲಳ eS ಲ 
(ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು) ಕ ರಂ.೦೦ 5೦೦೦ ಸ್ಪಾ ಲ್‌ 
14 ಸೆಚೆದಣವ 


rewvbupdate 


ನಮಾನ್‌ ವ್ಯಾನ್‌ ವ್‌ದ್‌: ನಾ ——— 
ನ F § ಡುಗಡ ಮಾಡಿದ 
ಇಲ್ಲೆ ಾಲದ್ದಿತು/ಹೋಬಕ ಮಂಮೂರಾದ ಪರ್ಷ | ನಿಗದಿತ :ಮೊತ್ತೆ 3 ki ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತದ ಏವರೆ 
ತೆಲಸಂಗ ಹೋಲಳಆ 
'-1 . 4 ಖ್‌ .ಲೆವೇ 
(ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು) 2೦7-8 5೦.೦೦ 5೦.೦೦ ಸ್ಥಾ ಲ್‌ 
5 ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳ ಹೋಲಕ ಪಾನಂ 2017-18 50.0೦ 5೦,೦೦ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲದೆ 
ತಾಲ್ಲೂಕು) 
ಜ್‌ ಹಾವೇ ಸಿಸಲೂರು. ಕೋಲ 'ಥಾನಗಲ್‌ 2017-18 5೦.೦೦ 5೦.೦೦ ಅಂಟಲ್‌ ಹೆಂತವೆಲ್ಲದೆ 
ತಾಲ್ಲೂಕು) ಕ್‌ 
ಕರ್ಜಗಿ ಹೋಬಳಯ. ಅಗಡಿ ಗ್ರಾಮ 2017-18 5೦.೦೦ $೦.೦೦ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲದೆ 
16 ಧಾರವಾಡ ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಹೋಖಳ (ಧಾರವಾಡ ತಾ॥) 2೦16-7 , 50:೦೦ ರಂ:೦೦ ಅಂಟಲ್‌ ಹೆಂತದಲ್ಲದೆ 
7 ಖಾಗಲಕೋಟೆ ಇಲಕಲ್‌ ಹೋಬಳ 2017-8 25೦.೦೦ 10.00 ಅಂಟಲ್‌ ಹಂತದಲ್ಲದೆ 
K ಮರಿಯಮ್ಮನಹಣ್ಯ ಹೋಬ -- 207-8 50:೦೦ 5೦.೦೦ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ: 
18 ಐಳ್ಛಾರಿ ಹಂಪಸಾಗರ ಹೋಖಳ “ 2078 50.00 5೦೦೦ ಬುನಾದಿ ಹರತದಲ್ಲದೆ 
'ಹಿರೇಹಡಗಆ ಹೋಬ 2017-8 50.00 50.೦೦ ಬುಸಾದಿ ಹೆಂತಡಲ್ಲದೆ 
19 ವಿಜಯಪುರ ಉುಲ್ಲೋಣ. ಹೋಹ 2017-8 50.0೦ 2೮:೦೦ ತಳಪಾಯ ಹಂತದಲಣ್ಪದೆ 
(ಹಿಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು) 2 
ಸಿಧೆಗೆ ಹೋ k hs % 
50.0೦ 5೦.0೦ ರ್‌.ಸಿ.ನಿ, ಹಂತ 
20 | ಶಿಪಮೊಗ್ಗ (ಪಿಷಬೊಗ್ಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು) wry ಅಲ್‌ 
ಮಂಡಗದ್ದೆ ಹೋಖಳ (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಃ) 2೦17-18 50.00 5೦.೦೦ ಅಂಟಲ್‌ ಹೆಂತದಣ್ಲದೆ. 
ಕಂದಲಕೆ ಹೋಬ 
- 4 0೦ ದಿ. ಹಂತದಟ್ಲದಿ 
(ಹೆಬ್‌.ಡಿ ಕೋಟೆ ಜಾಲ್ಲೂಕು) 2017-18 | ರಂ.೦೦ 2೮. ಖುಸಾದಿ. ಪಂತದಟ್ಟ 
2 ಮೈಸೂರು 
ತೆರ; .ಡಿ ಕೋಟಿ 
ಅಂಕರಸಂತೆ. ಹೋರ (ಡೆಬ್‌.ದಿ 20೧-18 50.0೦ 'ಬುನಾಟಿ ಹಂತದಲ್ಲದೆ 


23 


24 


ಜೀದರ್‌ 


ಜೇದರ್‌ 


ವರೆಗಾರಾ ಹೋಬ 


ತಾಲ್ಲೂಕು) 

ಗುಡದೂರು, ಹೋಬಳ (ಮಸ್ಸಿ ತಾಸ) 

ಗುಂಜಹಳ್ಯ ಹೋಬಳ (ಮಸ್ಸಿ ತಾಃ) 
ಮಾಲೇಂಗಾವ್‌ ಹೋಬಳ 

ಜನವಾಡ ಹೋಬಳ 

ನಿರ್ಣ ಹೋಬ 


ಠಾಾಕುಶನೂರು ಹೋಬಳ 


ದುಬಲಗುಂಡಿ ಹೋಬ (ಹುಮಸಾಖಾದ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿ) 


ತಳಪಾಯ ಹಂತ 
ತಳಪಾಯ ಹಂತ" 
'ಭಾವಣಿ ಪಂಪ್ಗಾಡ' 
ಬುನಾದಿ ಹಂತದಲ್ಲದೆ 
ಪಾಸ್ಸಂಗ್‌ ಪಂತದಣ್ಲದೆ 
ಬುನಾದಿ. ಹಂತದಲ್ಲದೆ 


ಬುನಾದಿ ಹೆಂತದಲ್ಪದ. 


(ಕುಷ್ಣಗಿ ತಾಃ 


ತಳಪಾಯ 
ಹಂತದಟ್ಲದೆ 


ಹನುಮನಾಕ ಹೋಲಲ ತಳಪಾಯ 
pe ಕೊಪ್ಪಳ (ತುಣಿ ತಾಳ) 2೦7-18 5೦.೦೦ 2೮:೦೦ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಹನುಮಸಾಗರೆ ಹೋಖಳ (ಈುಷ್ಣಗಿ me ಕದಿ ಜಂ ತಳಪಾಯ 
ತಾ॥) ಹಂತದಟ್ಲದೆ 
26 |ಟಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪ (ಠಾ) 2017-18 150,0೦ 50.0೦ ಪ್ರೆಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಕೆ.ಎನ್‌.ಆರ್‌: ಪುರದಲ್ಣ ಸೋಅಗರೆ ಮ 
27 ಮೈಸೂರು ಸಮುದಾಯ ಭವನ 2017-18 328.೦೦ 160,00 ಪ್ರುಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
28 ಬೆಳೆಗಾವಿ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು | 207-18 'ರ೦೦೦ 50.೦೦ ಪ್ರೌಗೆತಿಯಲ್ಲದೆ 
29. ದಾವಣಗೆರೆ 'ಹೆರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು | 2017-18 150೦೦ 75.00 Foundation level. 
30 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭದ್ರಾವತಿ. ತಾಲ್ಲೂಕು 20೧7-18 150.೦೦ 150.೦೦. ತೆಕಖಾಯ 'ಹಂತದಣ್ಲದೆ 
'ದರ್‌ ಜಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲ ಕ್ರೀ ಬೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ಈ ಈಳದರ್‌ ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡೇತ್ವರ 2೦17-18 350.೦೦ 15೦.ರಿ೦ ಪ್ರಗತಯದೆ 
82 ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ 2017-8 15೦.೦೦ 5೦,೦೦ Finishing level 
33 ಾವಣಗೆರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ, ಅ.ಟ ಲೇಔಟ್‌ 2017-18 49೦.೦೦ 490.೦೦ ಚಿಂಡಲ್‌ ಪ್ರಿಂ 
ಪ್ರೆಗತಿಯಲ್ಲದೆ 


new೪ 8 ಬಧರೆತವ: 


ಅನುಬಂಧ-4 
r—ರE7ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ ವಾಲ್ಕೀಕಿ ಭವಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಾತ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇಸುದಾನ ವಿವರ 
7ರ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
T 'ಡುಗಡೆ 
[ 
3 y hi ರಿ ಹಂತದ ವಿವರ 
3 ಜಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು/ಹೋಬಳಿ pe A ಮೊತ್ತ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಮಗಾ! ೦: 
ತ್ರ ಮೊತ್ತ 
1 ಹಾವೇರಿ 'ಮೊಟೆಬೆನ್ಮೂರು 2೦16-17 5೦.೦೦ Too ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಮುತ್ತೋಡು ಹೋಬಳಿ 2016-17 5೦.೦೦ ರಂ.೦೦ Roof Level 
+ 
ಭರಮಸಾಗರ ಹೋಬಳ | 2016-17 100.೦೦ 100.೦೦ Roof Level 
a ಚತ್ತುದುರ್ಗ ರಾಮಗಿರಿ ಹೋಬಳ | 2016-17 ೭೭ರ.೦೦ 175.0೦ ಆರ್‌.ಪಿ.ಸಿ. ಹಂತ 
k 
ಬಹಕೆರೆ ಹೋಬಳ 2016-17 5೦.೦೦ 5೦.೦೦ ಬುನಾದಿ ಹಂತದಲ್ಲದೆ 
r 1 
ಕೋಸಸಾಗರ ಹೋಬಳಿ 2016-17 5೦.೦೦ 5೦.೦೦ ಬುನಾದಿ ಹಂತದಛಿದೆ 
ವಿಜಯಪುರ ಹೋಬಳಿ 2016-17 ರಂ.೦೦ 5೦.೦೦ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ 
[ sl 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಈ॥ 2೦16-17 150.೦೦ 15೦.೦೦ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಲೆವೆಲ್‌ 


new b update 


ಅನುಖಂಧ-4 
ಶ್ರೀ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಎನ್‌. ಎ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಂಖ್ಯೆ:2೦೮7ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ 
2೦17-18ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ವಿವಿಧ ಅಭವೃಧ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಡುಗಡೆ. ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ ವಿವರ 


(ರೊ.ಲಕ್ಷಗಲ) 

ಕ್ರ 

nk ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
1 ಈ Fe pT 

ಜಲ್ಲೆ:ಹಾಸನ 

1 ಕಲ್ಲುಂಡಿ' ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಟ ಪ.ವರ್ಗ ಕಾಲೋನಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 

2 ಅರಸೀಕೆರೆ ರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ರಂಗಾಪುರ ಪ.ವರ್ಗ ಕಾಲೋನಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ; ಮುಗಿದಿದೆ 

3 k ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳ ಪ.ವರ್ಗ ಕಾಲೋನಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 

[> NN 

1 : ಜಗಳೂರು ತಾ ಮಠದದ್ಯಾಮನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಕ್ಲಾಯಗೊಂಡಿದೆ 

2 : ಜಗಳೂರು ತಾ॥ ಅಂಗಣ್ಣನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 

3 ಜಗಳೂರು ತಾ॥ ಅಕಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋಸಿಯಲಟ್ಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಕ್ಲಾಯಗೊಂಡಿದೆ 

4 ಜಗಳೂರು ತಾ॥ ಗುಡ್ಡದ ಅಂಗಣ್ಣನಹಳ್ಳ. ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸಿರ್ಮಾಣ ಮುಕ್ಲಾಯಗೊಂಡಿಬೆ 

fe) ಜಗಳೂರು ತಾ ಹನುಮಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲಟ್ಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 

ಜಗಳುಸರು ತಾಲ್ಲೂಕು 

6 ಜಗೆಳೂರು ತಾ॥ ಪಾಲನಾಯಕಸಕೋಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 

7 ಜಗಳೂರು ತಾ॥ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲನಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 

8 | ಜಗಳೂರು ತಾ ಮರೇನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ ರನ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 

9 | ಗಳೂರು ತಾ ಬೋಮ್ಯಕ್ಷನಹಳ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 

10 / ಬಗೆಕೂರು. ತಾ ಹೊನ್ನಾಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 


RE ಔಡ ಅಂ ಭಿಂಣಂಜಂ Pinas KAAS ebe ಸಿಲನಟಂಜ ನಸ 
RE p see Bo we 
ವಧು ನಾಗಲ ಬರಕಹ ಭಂಣಂಧಂದ ನಸ ne peariper ರಂ ಸಿರಗಜ೧ಜ ಸ 
PN ಕ Ro ‘w P 
ibis pocnag pBqeorg HosoRes ಸ್ರ ಜು pouaay cetcee Aero ನಲ್ಲಾ ಸಂಸದ. ರ 
ಜು R 3s Rowe 
wikis soe ooreciyee i ನೆ ಸಸರ ದ Kr cece Aevepe 3ನ 
Rowe 
ಧಹಯಣ pBaeopev ap Cpe ನಪ pss Hees pour cePces Aeneop ಈ 
peocpcroEaces wee Ro ೪ ಔಂಂಾಾe ಊsc po PoE NER AARHUS ೦ಕ 
peosicpoEac asene Ro ow Berovacpe ue pee Aeron pho ues cosRHe e 
peovpcpoEaccps sseee Bo vv Browse SNe HEL apap NCD SALT ಈ 
pQovhcroEaccs a3eey Fo vv EHrouanree 7se pa eda ee penaLz pal 
pQoerpcroEacgs eases Ro ೪% ಔನ ಅ PEEL pewTE IS CARUS 9% 
poornpcrobace see Ro 7 Brose 7c Po Beane ee RLS ಲ [ey 
puonyicpolaceps sere Ep 0° ಔರ ಉಂ ಉಂ Aubpospegk ues CTRL | # 
ಐಲಂಊ್ರಭಂಔೂಂಧ wees Eo vw Beoಕopes ಬಲ poeéh poesabip lee MeRLuR e 
pಂಂಊroಔೂಂಣ sees Bo oy Borowcpe 7600 pe Aerenಾಧಿop es coTauR ಈ 
goepcpoEacnys ase Ro wv Berovaspea 750 HEL ATR NCS ERG W 
¥ [5 ಕೆ b 
Qe aHeow Qala 8 ಕಣ fia 


ಕೆ. 
3 ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
4 2 Fc 2 
೨೬ ಹೊನ್ನಾಅ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನಗವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆಂದ್ರಪ್ಸನ ಮನಯುಂದ ಕೆ.ವೇದಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ" ಸಿ.ಸಿ. Wisc 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ y 
5 ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ತೇರುಮನೆಯುಂದ ತಳವಾರ (ಗಿರಿಯಪ್ಪರ) ಕೆ. ವೇದಮೂರ್ತಿ ಈ'ಗತಿಯಲದೆ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ್‌ ಕ್‌ 
a [§ 
ಕುಳಗಟ್ಟೆ ಕ 
6 ಕಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ '೦ಚಿನಹಳ್ಳ ತಳವಾರ ಅರಿಯಪ್ಪರ ಮನೆಯುಂದ ಕತ್ತಲಗೆದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪುಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ನಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಷಃ 
29 ಹನಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಚಾನಲ್‌ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರುಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
[EN 
30 ದಿಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಳೇ ಅಗಸೆ ತಳವಾರ ಕಂಚಿನಹಳ್ಳ ಬೂತನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ 
} [SS | 
ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲಣ್ಣಿಕು | ಸ್ವನ್ನುಮನಹಳ್ಳ ಕುಳಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸೆ ಬಾಗಿಆನಿಂದ ತಳವಾರ ಪಾಲಾಕ್ಷಪ್ಪರೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ೩.ಸ.ರಕ್ತೆ R 
a1 ಜ್‌ fn ಪ್ರುಗತಿಯಲ್ಪಿಬೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ರ್‌ 
— 
ಇ.ಸಿ. ರನೆ 
ಥಿ ಬೇಲಮಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ಭೀಮಪ್ಪರ 'ಮನೆಯುಂದ ತಳವಾರ ಚಂದ್ರಪುರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಗಿತಿಯಣದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಬ kh 
ಏ.ನಿ ರಸೆ 
ವ ಒಡೆಯರ ಹತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ತಳವಾರ ರವಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಪಗತಿಯಲದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ps i 
ಹ; ಸದಸಿ 
ಜಿ ಬಸವನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಿಕಾಂಭ ದೇಪಸ್ತಾನದಿಂದ ತಳವಾರ ನರಸಿಂಹಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಪುಗತಿಯಣ್ಪದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಣ್‌ 
Fy 
೩ನ ಹನುಮಸಹಳ್ಞ (ಕುಳಗಟ್ಟಿ)ಗ್ರಾದ ತಳವಾರ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ತಳವಾರ ನಾಗಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪ್‌ಗೆತಿಯಡದೆ 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇ ಕ 
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' _ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗೆಳ ವಿವರ 
1 p Fe 4 
35 ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು gg jedi FR (i ರವರ ಮನೆಯಂದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಅಲ್ಲ: ಮ್ಯಸೂರು 
) ಹೆಜ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ 'ಮಾಕಡಹಾಣಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
2 ಚಾಮಯ್ಯನಹಾಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
8 ಐಲಚಿಕಟ್ಲೆಹಾಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
———— [us — 
4 ಬಷ್ಪಗಿರಿಹಾಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
[] ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹಾಡಿ 
6 ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ದೇವರಮಂಟಹಾಡಿ 
3]  — ಮುಗಿದಿಡೆ ” 
| ಎಂನನ್ನೇನಹಳ್ಳ ಮುಗಿದಿದೆ 
| ಎಂಮೆಲ್ಲಷ ಮುಗಿದಿದೆ 
| 'ಆನಾ ಸೈವ್‌ ಮುಗಿದಿದೆ 
u 8೦ ಎಕರೆ 7 ಮುಗಿದಿದೆ 
12 ರಾಣಿಗೇಟ್‌ ಮುಗಿದಿದೆ 
s ie ಡನತಣ್ಠ | ಮುಗಿದಿದೆ 
14 1 ಕೋಗಿಲವಾಡಿ ವರ್ತಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
1ರ ಬೆತ್ತಲಲ್ಕನ್‌ ಮುಗಿದಿದೆ 
16 ಹಳೇಕೆರೆ ಮುಗಿದಿದೆ 
47 ಬಕ್ಷೀಪುರ ಮುಗಿದಿದೆ 
18 { ಚಂದನಗಿರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
pe ಹುಣಸೂರು ಫರಾ ಮುನದಡ 
ಇಂ | ಹತಾಧಕಹುರ `ಮುನಿನದ 
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pt ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
1 s 3 4 
ಜಲ್ಲೆ: ಚಾಮರಾಜನಗರ 
1 ಬೋಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಲಟ್ಲ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
2 ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
8 ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
4 ಕುಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
| ಚಾಮರಾಜಸಗರ ' ಚಂದಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಪ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ } ಪೂರ್ಣ 
[2 ಯಾನಗಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಾಲೋಸನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
7 ಉಗನೇದಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪರ್ಗಗಳ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
8 ಉಡಿಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
9 ಯಲಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಾಲೋಸನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
10 ಮರಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
" ಗುಂಡೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಎಲ್‌.ಎಲ್‌.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ 
12 ಮಸಿಯಾಬಾವಿ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ: 
1s ; ಸರಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಟ್ಣ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
14 ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಾಲೋಸನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ . ಪೂರ್ಣ 
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ಕೆ. 
pe "ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
1 2 kc) 4 
26 ಒಡೆಯರಪಾಳ್ಯ-- ಬೈಲೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಂದ 'ಕಾನ್‌ಮಾಳೆದೊಡ್ಡಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಣವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣ 
r Y 
pe ಜಲ್ಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣಿಯಲ್ಲ ದೊಡ್ಡತಾಯ ಮನೆಯಿಂದ ವೀರಭದ್ರನ ಬ 
ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ(ಮುಂಡುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) 
£2 ಕಾನ್‌ಮಾಳಿಡೊಡ್ಡಿಯುಂದ ಕೆರೆದೊಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಉಪ್ಪಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಾಲ[ಖಐಅ! ನಿರ್ಮಾಣ ವ 
[ಹೊಸಖೋಡು ಕಾಲೋಸಿುಂದ ಗಿರಿಜನರ ಭೂಖುಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ] 

29 ಹುಯುಅನತ್ತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯುಂದ ಅಡೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃಧ್ಧಿ ಪೂರ್ಣ 
—— 

30 ಕೋಣನಕೆರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಂದ ಯಲಜಕೆರೆ. ಗ್ರಾಮುದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣ 
[| 

a ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 

೦ ಪ್ಯು ಾತೆಡಾ ಗಾ ಸರಪಾರಿಗವಡೆ ಕಸ್ತೆಯೆಂದ ಮು 
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[ಕೋಣನಕೆರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಹೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ರೂ 10.೦೦ 


ಬದಾಮಿ. — 
ಜಲ್ಲಪಾಳ್ಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯುಂದ ತೋಬನಕೊಪ್ಪೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃಧ್ಧಿ ಪೂರ್ಣ 
ಎರಗಬಾಳು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತೀವೀರನ ಮನೆಂಬಂದ ಬೇಲಷ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೂರ್ಣ 
ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಳ್ಳದಬಯಲು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಂಯಂದ ಸೋಲಗರೆ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನ 
ಹಾಗೂ ಪಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಜೀರಿಣೆಗಡ್ದೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುತ್ತಮ್ಮನ ಮನೆವೆರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣ 


೨ಬಲಧಾ ಧಂ ಯಣ ಆಂಂಭಂs ಔಂಂಂಾ ಕಲಂ ಗಂಇಂಲಧಲ ಥಿಟಬಬಾಂಗ [e 
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ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 


ಸೀಗೆಬೆಟ್ಟ ಪೋಡು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಂಂದ 'ಮಂಜಿಗುಂಡಿಪೋಡು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋಸಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕ್ರ. 
KR ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
K = 8 p 

51 ಸೀಗೆಬೆಟ್ಟ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲಟ್ಪ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣ 

$2 ಒಳಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೊಳದ: ರೇಷ್ಯೆ ಫಾರೆಂ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ.ರಸೆ OE 

[ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹೋಡು ಬುಡಕಟು ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಪರವಾಗಿ] 

[ec] ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕೊಳದಿದಂದ ಯರಕನಗದ್ದೆ ಹೋಡಿಸ ಪರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಪೂರ್ಣ 

54 ಯಳಂದೂರು ಳಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ಅಸತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ 

55 ಪುರಾಣಿ ಹೋಡು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ವ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಪೂರ್ಣ 


; 
El 


ಗುಂಡಿಮಾಳ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೊರ್ಣ 

ಗುಳ್ಳದಬಯಲು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೂರ್ಣ 

ಕೋಣನಕೆರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋಸಿಯಲಟ್ಟ ದೊಡ್ಡಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದವರ ಖಾರ್ಮ್‌ವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ 

ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ 

[F ದಂಟಳ್ಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣ 

ಮಾವತ್ತೂರು ಬುಡಕಟ್ಟು. ಕಾಲೊನಿಬುಲಂದ ಯರಗಲಾಳು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮಾವತ್ತೂರು ಮ 
ಖುಡಕಟ್ಲು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಪ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ: ನಿರ್ಮಾಣ 

ಗಾಣಿಗಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ವ ಸಿ.ಸಿ.ರೆಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 

ಹೊಸಖೋಡು ಪರಿಪಿಷ್ಣ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋಸನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೂರ್ಣ 
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(a. 
[3 < 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
1 2 8 4 
8 ಬೆಟಡೂರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
4 ಇನಾಂಕೊಪ್ಪ [7 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
[ef] ಕುಂದಗೋಳ ಕೂಜಹಾಳ ಬದಲಾಗಿ ಕಳಸ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
[] ಹಿರೇಬೂದಿಹಾಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ 
7 ರಾಮಾಪೊರ ಐಥಲಾಗಿ ಚಕ್ಕನತೀ I] ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ 
ಹಲ್ಲೆ: ಬಾಗಲಕಾಷ J 
1 ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಗದ್ದಿನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ. ರನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2 ಗದ್ದಿನಕೇರಿ ತಾಂಡಾದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
F ಸಾಳಕಾರ ಗ್ರಾಮದ ನಸ. ಕ್ಷಾಮ ಗಾಂ 


ಇಬ್ರಾಹಿಂಯೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗಣಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


[<j ಬಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಪಿಷ್ಛ ವರ್ಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಟ್ಟ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

4 ಮುರ್ಕಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಪುದ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಪ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಾಯಚೂರು 

5 ಮಾಸದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

[2 ಮಿಡಗಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಪ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

7 ಪುಚ್ಚಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋಸನಿಯಲ್ಪ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

8 ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

[) | ಬುಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋಸನಿಯಲ್ಲ ಪಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ' 
ರಾಯಚೂರು - 

10 } ಗುಂಡ್ರಿವೇಲು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡೆ ಪರಿಶಿಷ್ಠ: ವರ್ಣದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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BESTS 


ಕ್ರ. 
ಇಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳೆ ವಿವರ 
1 2 kc 4 
24 ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಣ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
2೮ ಊಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
26 ಕರಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
27 ಧೇವದುರ್ಗ ವಂಗಳಹುರ ಗ್ರಾಮಡ ಪರಿಶಿಷ್ಛ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
28 ಕೆ.ಐರಬಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗಿತಿಯಲ್ಪದೆ 
ರ 
29 ಮಸರಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
[ce] ಹಿರೆರಾಯಕುಂಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಟ್ಲದೆ 
“— | 
1 ಬಸಾಮರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶಾಶಕರು ಮಸ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರ 
- ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಗೋಗೆಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ದಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಣೆ ಆಡಳತಾತ್ಯಕೆ 
ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮರಹೂರಾದ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶಾಶಕರು ಮಸ್ಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ 
32 ಮಾನವಿ ( ಠ್‌ ಪಗ್‌ ky 
ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣಿ ಮಾಡಿ ಹಿರಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಚೇರಿಂ೦ಂದ ನೀಡ”ಲಾಗಿದ್ದು, 
| |] ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಿದೆ. 
pt ಮಸ್ಸಿ ಖಏಥಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇದಿನ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪ್ಪ: ಪಿಂಗತಾರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
F | ಬನ್ನಿಮಂಗಲ ದಿನ್ನೂರು. (ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
, ದೇವನಹಳ್ಳ 
2 | ಮುದ್ಧನಾಯಕನಹಳ್ಳ ಹತ್ತಿರ (ದಿನ್ನೆ ಸೋಲೂರು) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಸಂ 5 ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
1 2 3 4 
7 ಸೂಅಬೆಲೆ 7ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಮುಸಿನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 
[ ಸೂಅಬೆಟೆ 3ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಆಂಜನಪ್ಪ ಮನೆಯುಂದ ರತ್ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹೊಸಕೋಟೆ |S Mi 
[=] ಮುತ್ನಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಸ್ಥಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯುಲದ' ಬಸವರಾಜ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Ll 
10 ಮುತ್ತಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಮೀಸೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


NEL MEENA ES EE 


ಅಡ್ಲೋಡಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
be OO 
"4 ಸುರಪುರ ಬೌಡೇಶ್ವರಹಾಳ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಶಾಖಾಪುರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
& ಹಾಲಗೇರಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಲ್ಲೆ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 
1 ಸಜ್ಜತ್ತಿ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗೊಂಡರಕೇರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಭಟ್ಟಳ 
2 ಕೊಪ್ಪ ಹಲ್ಲಂದಿ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಕ್ಷೆ ಪೂಣ೯ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಚವೆ ಪಂಜಾಯತ್‌ದ ಬಂಟುಬ್ಯಲ್‌ನ ಕೃಷ್ಣ ಪೇಣ್ಯಾ ಸಿದ್ದಿ ಇವದೆ ಮನೆಗೆ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
k ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ fs 
; ಅಂಕೋಲಾ ವ 
; ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಚವೆ ಪಂಚಾಯತ್‌ದ ಬಂಬುಬ್ಯೈಲ್‌ನ ಶಿವಾನಂದ ಶೇಣ್ಯಾ ಸಿದ್ದಿ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಹೂರ್ಣ ೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
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ಕ್ರ. 
ಟ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
1 = kc] 4 
19 'ಚೆನಡ್ಕಾ`ುಂದ ಹೊಸಗೇರಿ ಸಿದ್ದಿ ಕೇರೆ ರಸ್ತೆ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
2೦ ಕುಂಟಕಣಿ ಸಿಧ್ದಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
=i ನ್ಯವಾನ ಪಾಕ್ತಾಮಣ ಸಿ ರಕ್ತ ಫಾರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
22 ಮಾಢಗ್‌ಡ ಮಂ ತಂದಿಗಡ್ಡೆ ಕತ್ತೆ N——ಾಾಂಡಿರುತ್ತದೆ 
23 ಹಳವಳ್ಳ ಶಾಲೆ ಲಖಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಸಿದ್ದಿ ಮನೆಯರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಖೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
24 ಹಳವಳ್ಳ ಕಮಾಣಿ ರಸ್ತೆ ಯಂದ ಕಛ್ಲೆಪಾಳಾ ಜಗದೀಶ ಸಿದ್ದಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
[S| 
2೮ ಕನಕನಳ್ಟ ಹತ್ತೀರ ಶಾನು ಸಿದ್ದಿ ಮನೆ ರಸ್ತೆಯಂದ' ಬಲ್ಯೇಜಗ್ಧೆ ಪೂಣಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
26 ಕೊನಾಳ ಗಾಪತಿ ಸಿದ್ದಿ ಮನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
27 ಅಂಕೋಲಾ ಫಣ್ಣಾಕ ಮೇಅನತಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕರ ಸಿದ್ದಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾರ್‌ಗೂಂಡಿಕುತ್ತದೆ 
[SS NSS EEE 
28 ಕನಕನಳ್ಳ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಲಜಧ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
Ll 
29 ಚದ್ರಳ್ಳ ಮೇಲನ ಸಿದ್ದಿ ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
[co] ಹೆಬ್ಬಾರ ಗುಡ್ಡ” ಚೆನ್ನೆ ಮನೆವರೆಗೆ: ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
a1 ಹೆಬ್ದಾರ ಗುಡ್ಡ ತಮ್ಮು ಸಿದ್ದಿಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
[= ಮಳಲಗಾಂಪ” ಪುಬ್ದಾ ಸಿದ್ದಿ ಮನೆಯರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
38 ರಾಮನಗುಳ ಸಿದ್ದಿ ಕೇರಿವರೆಗೆ. ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಜಲ್ಲೆ: ನಜಹುಷರ 
1 ಇಂಡಿ ಅಹಿರಸಂಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
2 ಇಂಡಿ " ಬಳ್ಟೋಳ್ಳಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
3 ಇಂಡಿ ಬೆನಕನಹಳ್ವ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಜಲ್ಲೆ: ಕೊಡಗು 
1 ಹೋಮಪಾರಪೇಟೆ ಬರಡಿ ಕಾಲೋನಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
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ಕ್ರ 
ಸಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
4 2 Fe 4 

26 ಮಡಿಕೇರಿ ತುಂಡಾಡು ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
En] ಪಾಹತಾರ | ಧಾಮಾಡ ಗನಿಐನ ಕಾಲೋನಿ ಘೂರಾಗೂಂಡಿಡೆ. 
28 ಮಡಿಕೇರಿ ಕಡ್ಯ-ಚಾಮಕಜೆ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
29 ಮಡಿಕೇರಿ ಯೆವಕಪಾಡಿ ಮಾದಂಡ ಕಾಲೋನಿ 7 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
30 ಮಡಿಕೇರಿ ಸನ್ನಪಅಕೋಟು ಕುಡಿಯರ ಕಾಲೋನಿ =| ಘೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
31 ಮಡಿಕೇರಿ yn 'ಚೇರಂಗಾಲ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ 1 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

F ಮನಕ ಫಾತಂಗರ ಗನಎನ ಕಾಲೋನಿ ಫಗಾಮಡ: 

ಫ್ಯಾ ಪಡಹರ ತಾಮೋನಿ Tr ಸಸಯ. 


ಪಂದಕಳ ಕುಡಿಯರ ಕಾಲೋನಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


37 ಮಡಿಕೇರಿ ನಾಲಾಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
38 ಮಡಿಕೇರಿ ಹೋಡುಪಾಲ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ 7ಡಿ | 
39 ಮಡಿಕೇರಿ er ರಡ ಕೀಮಲೆಕಾಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
40 ಮಡಿಕೇರಿ ಯಪಕಪಾಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 ವಿರಾಜಪೇಟೆ 'ಘೋಮರ ಕುಪ್ಪಮೊಟ್ಟಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
42 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪರಕಟಗೇರಿ ನೆಲ್ಲಪಾರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 
43 ವಿರಾಜಪೇಟಿ ಅವರೆಗುಂದ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
44 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಅವರೆಗುಂದ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ. 
45 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಅವರೆಗುಂದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
46 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಅವರೆಗುಂದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
417 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ದಿಡ್ಡುಳ್ವ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
4ಡ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಚೊಟ್ಟಿಪಾರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
pe ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಚೊಳ್ಟೆಪಾರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
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ಹ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
1. 2 kc] 4 

74 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಹೆಗ್ಗಳ ಪಗತಿಯಲ್ಪದೆ. 

78 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಆಲಂದೋಡು ಹೊಸಕೊಲ್ಟ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 

76 ವಿರಾಜಪೇಟಿ ನಾಣಚ್ಛಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

77 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪೂಕಂಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

78 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಚಂ೦ದಸಕೆರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 

79 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ನಾಣಚ್ಛಿ-ಬೇಗೂರು \ ಪುಗತಿಯಲಣ್ಪಡೆ. 

80 ವಿರಾಜಪೇಟಿ ಕಲ್ಲಳ್ಛ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪದೆ. 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ 
ವಿರಾಜಪೇಟಿ 
ವಿರಾಜಪೇಟಿ 


ಬಣ್ಣಮೊಟ್ಟಿ 


ಬಸಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಿಯಲಣ್ಲದೆ. 
ಪಗತಿಯ್ದಡ. 


ಮೂಡಿಗೆರೆ 


87 ವಿರಾಜಪೇಟಿ ಕೆದೆಮಕ್ಕೂರು ] ಪ್ರಗತಿಯದ್ಪಡೆ. 
88 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕುಟ್ಟ ಪಿ. ನಾಥಂಗಾಲ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಟೋನಿ ಪಗೆತಿಯಲಣ್ಲದೆ. 
ಇ ಎನ ಮಕಾ ಫಗತಯ್ಯ್ದಾದ 
೨೦ ವಿರಾಜಪೇಟಿ ಮರಪಾಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
91 ಏಿರಾಜಪೇಟೆ ತಿರುಸಾಡ ಹಾಡಿ. ಪಗತಿಯಲ್ಪದೆ. 
ಜಲ್ಲೆ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
4 'ಮೂಡಿಣೆರೆ ಕಳಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡು ಹಣ 
2 ಮೂಡಿಗೆರೆ ಇಡಕಣಿ ಕಾಮಗಾರಕ' ಪೊರ್ಣಗೊಂಡು ಘಾ 
3 ಹಾ ಬಾಳೂರು ಕಾಷಗಾಕ ಪಾಣನೆಣಾರಡಾ ಹಣ 
4 ಕೊಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾನೆ ಹಣ 
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ಪ್ರೆ. 
pi ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
ಸಂ. 
1 2 8 4 
7 ಉಡುಪಿ ಕೊಕ್ಕರ್ಣಿ ಸಂಪೂರ್ಣ 
[1 ಕುಂದಾಪುರ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಜಲ್ಲೆ: ಹಾವೇರಿ 
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1 2 kc] 4 
ಮರಳಖಾಡಿ ಹೋಬಳ, ಯಲಚವಾಡಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜಟ್ಟೆದೊಡ್ಡಿ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕುಳ್ಳತಿಮೃಣ್ಣನ 
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ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಮುನಿರಾಜು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ಿರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಣೊಂಡಿದೆ 
ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳ, ಯಲಚವಾಡಿ ಪಂಚಾಲುತಿ. ಶಿವನಹಳ್ಳದೊಡ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ 
6 ಕನಕಪುರ ka [3 
ನಿನಹು ಬಾಳಕೊಂಡನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಚಿಕ್ಕೊಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನೂರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
7 ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳ ಹೋಬಳ ಟ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮ ಪಂಚಾಯುತಿ ಬಳೆಚನ್ನವಲಸೆ ್ಕಮ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 ಕನಕಪುರ . ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳ ಟ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ;;್ಣಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಅಗರ ಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
9 ಕನಕಷರ ಹಾರೋಹಳ್ಳ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಳ್ಳಿಗನಹಳ್ಳಿ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊಡಸಿಕೊಪ್ಲೆ ಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
10 ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳ ಹೋಬಳ, ಕೊಳ್ಳಗನಹಳ್ಳ ;;ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೊಟೇನಹಳ್ಳ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[eS Se ee 
1 ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳ ಹೋಬಳ, ಕೊಳ್ಳಗನಹಳ್ಳ ;ಮ' ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಣೆದೊಡ್ಡಿ ಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
12 ಕನಕಹುರ ಮರಳವಾಡಿ. ಹೋಬ, ಶೈಲುಗಾಯನದೊಡ್ಡಿ ಮ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
13 ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳ, ಕೊನ್ಮಾಲುದೊಡ್ಡಿ [ಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
14 ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳ; ಚೀಮೆಗೌಡಸದೊಡ್ಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
15 ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ, ಬೆಸಚಕಲ್ಲುದೊಡ್ಡಿ ಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
16 ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳ, ಶಿವಪುರ ;ಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 
17 ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳ,:ಲೋಕನಾಥನ ಸಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
18 ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ: ಹೋಬಳ, ಕಣಿವೆ ಮಾದಪುರ್ನ್ಯೇಹಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
19 ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳ, ಬಾಲೆಚಹಸ್ನವಲನೆ ಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2೦ ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ. ಹೋಬಳ, 'ಅ.ಹೊಸಹಳ್ಳ ಗಮ ಪಂಚಾಯುತಿ ಅಗ್ರಾಹ ಸಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2 ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳ, ಕೊಡಸಿಕೊಪ್ಪ ;;ಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಶ್ರ. 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ. ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
ಸಂ ಕ 
[i = 3 4 
ಜಗಣೆ ಹೋಖಜ, ಹಣಮರಂಗರ'ಗ್ರಾಮ ಪರಜಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ವಗಾದ'ಕಾಲೋನಿ 
2 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
ಆನೇಕಲ್‌ : 
ಜಗಣಿ ಹೋಬ. `ಹುಅಮಂಗಲ'ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ `ಯಾರಂಡಷ್ಠಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ವರ್ಗದೆ 
ಈ ಕಾಲೋನಿ . ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
4 ಚೆಂ. ನ್ಥಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
[ ದಕ್ಷಿಣ ಮೆಲ್ಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪೆ.ವರ್ಗೆದ ಕಾಲೋನಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
< ಹುಂಬಳಗೊಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯ್ದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪ'ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿ ಮುಕ್ತಾಯೆವಾನಿಡೆ 
7 ಉತ್ತನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ:ವರ್ಗದೆ ಕಾಲೋನಿ ಮುಕ್ತಾಯಬಾಗಿದೆ ' 
[| ಬೆ೦.ಉತ್ತ್ಸರ ಸ್ಟಾ ಗ್ರಾ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
ಟರಾಯಸಪುರ 
ಠ ಬ್ಯಾ R ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
10 ಪಾಗೆಲಬೂಹ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪೆವೆರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿ ಮುಕ್ಟಾಯಪಾಗಿದೆ 
11 ; ಕಾಡಯರಸ್ಸನಹ್ಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪರ್ಗ್ನಡ ಕಾಲೋನಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
12 ಮಾಚೋಷತ್ಯ ಕಾಮೋನಿ`ಗಾಂಥ'ವೈತ್ತಾದಪ್ರಮ ಕಸ್ತೆಣೆ : ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
1s ಬೆಂ. ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಕ್ಟಾಯವಾಗಿದೆ 
44. ಬೈಲಕೋನೆನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ "ರಸ್ತೆಗೆ ಮುಕ್ಲಾಯವಾಗಿದೆ 
15 ಬಣ್ದಹ್ಳ್‌ ಗ್ರಾಷದ'ಪೆ.ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
ಬೆಂ. ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು 
16 ಸ ರಾವುತ್ತನಹ್ಕಾ ಶಾಂತಿನಗರದ ಪೌವರ್ಗಡ್‌ಕಾಮೋನಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
17 ಜಾಲ ಹೋಬಳಯ ಬೋಯುಲಹಳ್ಳಿ ಮುಕ್ಲಾಯವಾಗಿದೆ 
18 ಜಾಲ -ಹೋಬಳಯ ಮೈಲನಹಳ್ವ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
19 ಬೆಂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ತರ ಹಾಲ ಹೋಬಳಯ ಚ.ಕೆ.ಪಾಳ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
ತಾಲ್ಲೂಕು 9 
20 ky ಜಾಲ ಹೋಬಖಆಯ ಬಲ್ಲಮಾರನಹಳ್ಳ ಮುಕ್ಲಾಯವಾಗಿದೆ 
21 ಜಾಲ" ಹೋಬಳಯ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪನಹಳ್ಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
ಬಳ್ಕಾರು ಪಂಪಾಹಯತ್‌ ವ್ಯಾತ್ತಿಯ ಐಟ್ಠಾರು`ಗ್ರಾಮಡ'ಅಂಪಖೇಡ್ಡರ್‌ ನಗರದೆ`ಪೆ.ವರ್ಗದೆ ಕಾಲೋನಿ 
೦೦ | * ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 
ಆನೇಕಲ್‌ 
2ಡ ಹುಸ್ಗೊರು ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅವನಸ್ಟಾ'ಗ್ರಾಮದ ಪೆವರ್ಗದೆ ಕಾಲೋನಿ ಮುಕ್ತಾಯಮಾಗಿದೆ 
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ಅನುಬಂಧ -4 


ಶ್ರೀ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಎನ್‌. ಎ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಚುಕ್ನೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ.ಸಂಖ್ಯೆ:೨೦೮7ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ 


2೦17-1೮ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ. ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ವಿವಿಧ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 


ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಸುದಾಸ ವಿವರ 


(ರೂ,ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
ಶ್ರ. > ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ 
ಸ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಸಂ @ ಥು ವಿಪರ 

1 2 pe § 
ಜಲ್ಲೆ; ಹಾಸಸ WE 
1 
2 ದುಮ್ಯೇಸಹಳ್ಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅನೆಹಳ್ಳಿ ಪ.ವರ್ಗ ಕಾಲೋನಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದೆ 
OOOO EO 
3 : ಅರಸೀಕೆರೆ ಗಂಡಸಿ ಹೋ: ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಕೊಪ್ಪಲು ಪ.ಪರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದೆ 
i SSS 
4 ಗೀಜೀಹಳ್ಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊಸೂರು ಪ.ವರ್ಗದೆ ಕಾಲೋನಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದೆ 
fo) ರಂಗಾಪುರ ಪಂ. ರಾಂಜಹಳ್ಳಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಜಲ್ಲೆ: ದಾವಣಗೆರೆ 
ಹೊನನ್ನಾಆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನಗವಡಿ ನ್ರಾಮಡ ಆಂಡಷ್ಪನ್‌ ಮನೆಖಂದ ಕೆ.ಪೇದಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
4 ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರೌಗೆತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಹೊನ್ನಾಆ ತಾಪ್ಲೂಕಿನ'ದಡಗೊರು'ಗ್ರಾಮೆದ ತಾರುವನೆಹುಂದ ತಳವಾರ ರಿಯೆಪ್ಪರ) ಕೆ. ವೇದಮೂರ್ತಿ gy 
2 ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರುಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಹೊನ್ನಾಳಿ ಸಾಗ ಗಾವನನಪನವ್‌ ತತವಾರ ನನವಾಷ್ಠರ ಪಾನನನವ ವಗರ ನನಾತ್‌ ಮನಯವರಗ ನನನ: 
[4 ೫ b ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
4 ಫನನವಾಡ ಗಾವ ಯಲ್ದತ್ಪ ಮನೇಂಖಂದ ಪಾನಲ್‌'ವರೆಣೆ'ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Fa ನಡಗೂರು ಸ್ರಾವದ ಕಾ ಅಗಸೆ ತಳವಾರ ಕಂಜಚನೆಹಳ್ಳ ಬೂತನ ಮಸೆಯವರೆಗೆ ಸಿ:ಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರೌಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
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ಕ್ರ: 
ತ್ರ ಘಾಟಿನಿಕು ದಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ 
ಣಂ ks ಸೇ ವಿವರ 
1 2 3 7 
ಹೆನುಮನಹಾ(ಕುಳಗೆಟ್ಟಿ) ಗ್ರಾಮದ ಕುಚಿಡಿ ಲಕ್ಷಮಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ತಳವಾರ ಕೆಂಚಮ್ಮನ ಮನೆಯೆವರೆಗೆರೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 
2೦ ಹೊನ್ನಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಲಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಹೆರಪಸಹಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾಪನಹಣ್ಣ ಕೆಂಚಪ್ಪನ ಮಸಾಹಂದ ಗುಡಿಹಳ್ಳ 
2 ಅಂಜನಷ್ಟನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರುಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಹರಪನಷ್ನಾ' ತಾರಾಪ ಪಣ್ಣಸ್ಥ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಪಾಯತ ಹಳ್ಳರ ಗಂಗಮ್ಮನ ಮನಾಂಪಂದ'ಗುಡಷ್ಠಾ 'ರಾಷಷ್ನನವರ 
pr ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಭದೆ 
| - 
ಪರಪನ ತಾಲ್ಲೂಕು `ಚಿಣ್ಣಿಷ್ನಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ 
Wy ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪುಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
— 
24 ಪ್ರುಗತಿಯಟ್ಟದೆ 
Ll 
2೮ ಹರಪನಹಳ್ಳ ಬೊಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆಯುಂದೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರುಗತಿಯಣ್ಲದೆ 
ಹರಪನಹ್ಠಾ ತಾಲ್ಲೂಹ `ಇಇಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಅಒ'ಕೊಟ್ರೇಶಸ'ಮನೆಯಿಂದೆ ಟ. ಹಾಲಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. 
25 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಲುಗತಿಯಲಣ್ಲದೆ. 
ಹರಪನಷ್ಯಾ ತಾಮ್ಲಾಘ ಇಂಗಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಾಣಿಐಸಷ್ಠನ ಮನೆಯಿಂದ ಚಾವಡ`ರಸ್ತೆಯ'ಪಕೆಣೆ ಸಿ.ಸ.'ರಸ್ತೌಸರ್ಮಾಣ 
27 ಪ್ರುಗೆತಿಯಲ್ಲಡೆ 
ಷಗೆಡೇರ' ಗ್ರಾಮದ ಇಷ್ಟನರ ಐಸವರಾಜಷ್ಟರ ಮನೆಯಿಂದ ಣನ ಅಶೋಕರ ಮೆನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
28 ಪುಗೆತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಹಗಪಾಕ ಗ್ರಷಡ ತವನ್ಗನ ಪನಮಂದ ನರನಷ್ಠನ ಪನಯವರಗ ಸ ಸರನ್ನ ಸಮ್ಮಾನ 
2೦ ಪುಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
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ಕ್ರ. ಕಾಮಗಾರಿ: ಹಂತಗಳ 
ಸ ತಾಃ ಗ್ರಾಮ 
ಸಂ ಲ್ಲೂಕು ವಿವರ 
1 2 kc] 7 
ಹರಿಹೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿ `ಪಾನ್‌ವ್ಥ್‌ನ್ರಾಪದ ಬ.ಪುಣ್ಣಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರ್‌ ಮನೆಹಂಡ ಬಸಮ್ಮನವೆರ ಮನೆಯವರ ರ 
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OO 
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ಕ. ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ 
ಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಎವರೆ 
1 2 3 7 
[= ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಮದ್ದೂರು ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಕ್ಯಾಅಕಟ್‌ ಮುಖ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕಾಲೋನಿವರೆಣೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡುರಸ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪೂರ್ಣ 
7 ಹನೂರು ಚಿಕ್ಕಮರೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ 
& ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹೋಡು ಖುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಣ್ಲ ಪಟೇಲ್‌ ರಂಗನಾಯಕನ ಮನೆಯುಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೊಳದವೆರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಪರತಿ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸ್ರ 
] ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪೋಡು. ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮನೆಯುಂದ 'ಕೊಳದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಪ್ಲುಗತಿ 
ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪೋಡು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ನಾಗೇಶನ ಮನೆಯುಂದಮಹಾಆಂಗಸ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರ್ತೆ ಮತ್ತು 
10 - ಪ್ರಗತಿ 
i ಚರಂಡಿ ಹ್‌ 
pt | ಕಲ್ಯಾಣಿ: ಖೋಡು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಲಕ್ಷಿ ದೇವಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋಮಣ್ಣನ ಮನೆರೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹುಗತಿ 
: ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ fy 
: ಯಳಂದೂರು 
pe ಬಳಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ಜನತಾ: ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಪಾಟ್ಯೀಕಿ: ವೃತ್ತದಿಂದ ರೇಷ್ಯೇ ಇಲಾಖೆ 'ಕಟ್ಟಡದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಗೆತಿ 
ಚರಂಡಿ ವ 
ಜಳಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಗೋಷಲಾನಾಯಕನ ಮನೆಯುಂದ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಟ್ಟಡದೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ದಸ್ತೆ K 
FS ಟ್ಟ pd ಶ್ಲೀತ್ರಬ ಕಟ್ಟ ಪಣಿತಿ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸ 
ಜಳಗಿರಿರರಗನಬೆಟ್ಟ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ರೇಷ್ಟೇ ಜಾಕಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಗೋಪಾಲನಾಯಕನ ಮಸವೆರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ N 
14 p kd ಪ್ರುಣೆತಿ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಥೆ 
ಚಳಗಿರಿರಂಗಸಬೆಟ್ಟ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಂದನಾಯಕನ ಮನೆಯಿಂದ ಯಳಪಾದಿ ರಂಗಸಾಯಕನ ಮುಗಿ 
Ly ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಿರೆಂಡಿ ಕಿ 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ 


ಡೋಂ್ರಿಗೆರೆಸಿಯಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಚೆ೦ಿದ್ರುನ ಮನೆಯುಂದ ಅರ್ಜುನನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ: ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


[ರಸ್ತೆ 4೮ ಮೀ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 4೦ ಮೀ] 


ಕ್ರ. 
ನ ತಈಾಲ್ಕೂಕು ಗಾಮ 
ಸಂ EE) ಜ್‌ ವಿವರ 
1 2 3 7 
2ರ ಬಂಗದ್ಲೇಪೋಡು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಪ ಆನೆದಾರಿ ಪೋಡು ನಾಡೋಡಿ ಕೇತೇಗೌಡನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುಡಿಯುವ ಹೌದ 
ನೀರಿನ ಮನಶ್ಲೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಬೊಮ್ಮನ ಮನೆಯ: ಹತ್ತಿರ ತೊಂಬೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿ 
/ ME 
25 ಯರಕನಗಡ್ಡೆ ಹೋಡಿನ ಅಚ್ಚುಗೌಡನ ಮನೆಯಂ೦ದ ತುಪಾಕಿ ಜಡೇಗೌಡನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಪ್ರುಗತಿ 
26 ಯರಕನಗಡ್ದೆ ಹೋಡಿನ ಜಡೇಮಾದನ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಟ್ರ ರಾಮೇಣೌಡನ' ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಪ್ರಗತಿ 
ELL 
27 H ಮಂಜಗುಂಡಿ ಹೋಡಿನ ಕೇತಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿಕ್ಷರಂಗನಾಯಕನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಪ್ಲುಗತಿ 
, ಯಳಂಡೂರು 
2 ಡೋಂದ್ರಿಗೆರೆಸಿಯಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಲಂಗಡನ ಪನೆಯುಂದ ಚೆಂದ್ರುನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಟಿರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
[ರಸ್ತೆ 49 ಮೀ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 49 ಮೀ] | 
ಚ್‌ ಹೋಂದ್ರಿಗೆರೆಸಿಯಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಸುರೇಶನ” ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗಡನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
[ರಸ್ತೆ 4೦ ಮೀ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 4೦ ಖೀ] 
[ed ಡೋಂರ್ರಿಗೆರೆಸಿಯಾ ಕಾಲೋನಿಯ, ಅರ್ಜುನನ ಮನೆಯಿಂದ ರಮುನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಷೊರ್ಣ 
ನಿರ್ಮಾಣ[ರಸ್ತೆ-49 ಮೀ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 4೨ ಖು] 
B1 ಹೂರ್ಣ 


[upeageoen 80's] Ho 
36302 0ಡಿ" ೦6೦9 ೧೦ 8024 1೪೪1 aರಖ ಆಂ೩ೂಂಣಂಐ ಟಂ 38ಣಂಜ ಉ೦ಬಲಧಾಂಎ erpovap Goa 6ರ 
Tooe soBaere s2eP SLU ಮ ಧರಂ ಧಂಧಿಭಿಿನರಾ Epa soBoerge 
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- ‘lacs 6+ oer ers as 6 $0] 
3ರ soccer goo Fes Eo vv pope HouR Hoop CReaHen coYaTpee erovppOoarp pe 
NS 
ce 6% opr feos ace 6 Ko) 
3 ಜತರ ಅಂಂಣ ನಾಂ ಔಂ ೪೪ ಏಧಿಗರದಿಗಿ ಉಂೀಲಂಧಾ ಗಂಂಧಭೀಂp ೧೫೧ ೦೪೮ erovpp Dosen [Ss 
Ee ಆಂಡ 
[ace ‘0S Yope Cece 8c7 
ತಾ 0s Fol sep oop Tq Ro vv ppepas ceo MoKOpoTE oye ecrovpp oa ೮ 
lcs 6» goon Te 20% 6 
36s Rol a3 ಅಂoa ಕಾಂ ಔo ೪ ppENಂ ನನಾ ಉಂಂಭಣ ಬಂಡ ಉಂಥಲ ಂ೪ಧpಗಂಲಭ pS 
lcs 6% Vopr Tce ace SY 
3 Rel a3ecee goer Tee Ro 0v pene ಉಂ ಉಂಂಭಧ ಬನಿಂದಣ ಉಂರಲಧಂ etpowpyiGoasp ೬೬ 
tec 6+ Qoon Tee ace ev Ro) secs 
38ಲಾ coor Tes Fo VY HoceE peop ಗಂಇಂಜಧ ಜೀಂದen oye eovppDoonp ತಣ 
ಕ್‌ © ಕ } 
ಗತ pes] eee by 
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ಕ್ರ. ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ 
ಕ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮ 
ಸಂ] ರ್‌ ವಿಪರ 
1 2 kc] 7 
46 ಡೋಂದ್ರಿಗೆರೆಪಯಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪಕ ರೆಸ್ಟೆಣೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಸರಪಳ 2೭3೮ ಕಿಮೀ ರಿಂದ 14415 ಕಿ.ಮಿಂ ಪೂರ್ಣ 
ವರೆಗೆ [218.ಜಾ ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ] 
4 ಹೋಂದ್ರಿಗೆರೆಸಿಯಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಸರಪಳ 1.೦೦ ಕಿಮೀ ರಿಂದ 1223ರ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ 
1223.5 ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ] 
42 ಡೋಂಗ್ರಿಗೆರೆಸಿಯಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾರಲರೀಕರಣ ಸರಪಳ 1.65೦೨5 ಕಿಖೀ ರಿಂದ 1869ರ ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣ 
ವರೆಗೆ [21೦ ಹಾಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ] | 
[aS 
43 ಡೋಂದ್ರಿಗೆರೆಸಿಯಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪಕರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಸೆರಪಳ 186೨೮ ಕಿಮೀ ರಿಂದ 1೨445 ಕಿಮೀ ಪೂರ್ಣ 
j ಪಡೆಗೆ [75 ಜಾಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ: 
ಯಳಂದೂರು 2 
44 | LL ರಾಚಿಪ್ಲಾಜ ಸಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ.'ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
45ರ ಕೆಥ್ಗಆಗುಂದಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
46 ಕಥ್ಗಆಗುಂದಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಿ 
47 ಹೊಸಖೋಡು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋಸನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೂರ್ಣ 
48 ಕೌಆಹಳ್ಳ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂಣ್ಣ£ 
49 ಗುಂಡೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯೆಣ್ಣ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ ಹೂರ್ಣ 
5೦ I ಕಗ್ಗಅಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ. ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
51 ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಪ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
ಠಂ ಕೌಆಹಳ್ಳ ಡ್ಯಾಂ ಪರಿಪಿಷ್ಣ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೊಸಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ 
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Bos Ro ww porcromas pmo) ಭಂಡಿ ಂಣಂದ ಅಂಂಂಂ ಉಲಬಂಣ ಔಂಂಧ ಗರಧಲಂ 
ಹಂ ಔರ ೪ ೪ ಭಧಣಭಂಭಂದ cele pocopce Repay poe En (ಬಣಬಣ) ಆತರ ಅಂಧ 6೬ 
Re Foe ces Bows Hooke Re ಮಿ (ಟಗ) ಆ.36 ಅಂ, 
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ಆರ ಅಂಂಣ ಔೋಂ R 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ 
ಪಿಪರ 
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70 
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72 


ಯಳಂದೂರು 


ಕತ್ತೆಕಾಲು ಪೋಡು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಬಾಸೇಗೌಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವೇಗೌಡನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕತ್ತೆಕಾಲು ಖೋಡು ಕಾಲೋನಿಯಟ್ಲ ಜಡೇಮಾದಿ ಮನೆಯುಂದ ಶೇಷನ ಮನೆಯವದೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 'ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕತ್ತೆಕಾಲು ಪೋಡು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಪ್ಲ ಶೇಷನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣಯ್ಯನ' ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
- ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಿರಿಯಾಂಬಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಈರಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಡೇಮಾದನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. 


ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಾಗಿ)' ಹುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಿರಿಯಾಂಬಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಕುಂಬನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಾಗಿ) ಹುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಟೆಮಾಳ ಮುತ್ತಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
ಪಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ದ ) 


ಪೂರ್ಣ 


ಪೂರ್ಣ 


ಹಿರಿಯಾಂಬಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ: ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಡೇತಾಯ” ಮನೆಯುಂದ ಜಡೇಮಾದಿ? ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಾಗಿ) ಹುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ" ಚಂದ್ರಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಿ'ರಿಯಾಂಬಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಕುಂಬೇಶ್ವರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾತಯ್ಯನ” ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಾಗಿ) ಹುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವೆಮಲ್ಲು” ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹುತ್ತೂರು ಹೊನ ಪೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಬೋಮ್ಯಯ್ಯನ 
ಮಸೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಾಗಿ) ಹುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಣೇಶನ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ. ಪಿ-ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಆ3ಂಂಣಲ ಅಣ ನೂಲ ಔಂ. "೪೪ ಬಂದ ೨೦%೧ ಬಲರ ಉಂಣರಜಂ ನಡಾಂಣಂಂ ಉಂಂಔ 2a 
ತಿಚಿ ೨8 
ase gor Fs Bo ‘ww Lperonce Reco pocopr sepa poet Apiace 
300 ce 
ತಲಾ a3egey Bp ‘we poco cetsHop povorce psioewungop poetics ve 
ಚಲಾ see Bo °° pperopce ikoewneog povopdg ceoene ದಿ ಸಿಧಿ ವಡ 
3p sere Ro wy ppecropcs shoeupocsop Moors pioevpg peek Apece ಕ8ಿ 
a3ecee Yoon Feo Bo ‘ww poecromce ioeneg poop AE pol Apeuce 2 
3302 
3೮ರ seme Bo ww ppecrone caeopow PoxoR £oewoocmo poet Apa ೦8 
೨೮ a3eny Ro ‘ww ppecropces piroevpoceop Hocopce goes posh ALece et 
MS a3ecmy gopr Tce Bo  porcronce foougpore poor Hoemgಾgap PEE ಸಟ pemoaro 5 
ರಾ ಮತಿ 
3ಟಆನು a3ecey Bo ‘we peop trons pox pfoewnaeop ok ಸಿಧಿ LL 
೨3ಟಿಆಾ a3emy Fo ‘wy pppcrop soewseog pocogcs erocwepe ದಿ pace oL 
3430೧ ace Yoon Feces Fo ww porconce shown pocopce oes! Roel on 7 
3 N 
3s ಸ yl pe pS ¥L 
voor Fc Fo ww poeronce cefuuion poxokip Sece poet ovp sre cece 
ಅಯಂ ಅಂಂಣ ನೋ ಔಂ ೪ ೪ ಬಧದಂಂಜಂಾ ಭಂಜ 
3ರಯಿ pocopo Secs ce oFece (yene) use ಅಂಂಣ ನಾಯ Bo w¥ Hprcpops [73 
K ಜಂರಾಲ ಉಂಧಂಧಂಣ ಬದಲ "ಇ ಂಜಲpಲ ಏಲಟಂಣ ಔಂಡ ಉಂದು ಭಾಲಾ ಖಲ ಉಶಎಂಾ 
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ಕ್ರ. ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ 
pe ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ರಾಮ 
ಸಂ kf | ವಿವರ 
1 2 ps 5 
87 . ಪೂರ್ಣ 
ಕುಣಗಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದೇವನ” ಮನೆಯುಂದ: ರಮೇಶನಾಯ್ದನ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
88 ಪೂರ್ಣ 
ಶುಣಗಳ್ಳ: ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಷಕಂಠನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
89 I ಕುಣಗಳ್ಳ' ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಜಂದಿಯಣ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೊರ್ಣ 
90 ಕುಣಗಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಜೀದಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂಣ£ 
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೨೨ ಹೊಣ್ಣ 
ಖೂರುದಾರಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿಯಪರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
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ನಿರ್ಮಾಣ 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ 


ಪೆದ್ಗನಪಾಳ್ಯ ಸಿದ್ದನಾಯಕನ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರಾಜುನಾಯಕನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ. ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸರ” ವಿವರ 
1 ps kc] 7 
nd ಪೂರ್ಣ 
ಬೂದಿಪಡಗ ಗ್ರಾಮದ ಜಡೇಯನ ಮನೆಯಿಂದ ರಂಗನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
1s ಪೂರ್ಣ 
ಬೂದಿಪಡಗ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಬುಂದ ಜಡೇಯಪ್ಪಸ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
16 ಕೂಡಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾಸ್ಟಯ್ಯನ ನಾಯಕನ ಮನೆಯಿಂದ 'ಮುನಿನಾಯಕನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಹೂರ್ಣ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
17 ಪೂರ್ಣ 
ಕೂಡಲೂರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಥ್ಲಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾದಪ್ಪನಾಯಕನ” ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
18 ಕೊಡಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟನಾಯಕನ” ಮನೆಯಿಂದ ಕೆರಿಯಪ್ಪ ಸಾಯಕೆನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ine 
| ನಿರ್ಮಾಣ 
“oi | ಕೂಡಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ಟಾಮಿ ನಾಯಕನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾದಪ್ಪನಾಯಕನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ sae 
ಯಳಂದೂರು ನಿರ್ಮಾಣ 
120 | ಪೂರ್ಣ 
ಕೂಡಲೂರು.ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮಹದೇವನಾಯಕನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
121 ಪೂರ್ಣ 
ಪೆದ್ಗಸಪಾಳ್ಯ ಹಾತ್ರೆನಾಯಕನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಗನಾಯಕನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸಿರ್ಮಾಣ 
122 ಪೂರ್ಣ 
ಪೆದ್ಗಸಪಾಳ್ಯ ಗುರುನಾಥಸಾಯಕನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಟಸಾಯಕನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ" ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ii ಪೆದ್ದನಖಾಳ್ಯ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮಹದೇವನಾಯಕನ ಮನೆಯುಂದ ಪೈಯಾಟ'ನಾಯಕೆಸ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ie 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ರ ಪೆಡ್ಗಸಖಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತಯಲದ ತಿಬ್ಬನಾಯಕೆನ ಮನೆಯುಂದ ಮಾದಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ PS 
ನಿರ್ಮಾಣ 
125 ಪೂರ್ಣ 
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ಕ. ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ 
ಹ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ವಿವರ 

1 2 kc] 7 

3 ಮದ್ದೂರು ತಾ ಚಾಕನಕೆರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 

4 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಸಬ್ಜನಕುಫ್ಪೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ರದೆ 

ಜಲ್ಲೆ: ಕೋಲಾರ 

1 ಮಾಲೂರು ಅರಕೇರಿ ಗ್ರಾ ಪಂ॥ ಜಂಗೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋಸನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

2 ಮಾಲೂರು ಅರಳೇರಿ. ಗ್ರಾಃ ಪಂ॥ ದೊಡ್ಡುಪ್ಲಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪರಿಗಡ: ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಪಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

3 ಮಾಲೂರು ಅರಳೇರಿ ಗ್ರಾ॥ ಪಂ॥ ಅಂಗಹೆಟ್ಟಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅರಕೇರಿ ಗ್ರಾ॥ ಪಂ॥ ಚಿಕ್ಕುಪ್ಲಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಸಿರ್ಮಾಣ.. 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Ks] ಮಾಲೂರು ದಿನ್ನೂರು ಗ್ರಾ॥ ಪಂ॥ ನಿಡುಮಾಕನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[= ಮಾಲೂರು ಕೊಂಡರೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ! ಪಂ ಊರಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
7 ಮಾಲೂರು ದಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ! ಪಂ॥ ದಿಸ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಲ್ಲೆ: ರಾಯಚೂರು 
, ಪಾರ್ಡ್‌ 'ನಂ: 1 ಯಮನಪ್ಪ ಮಲ್ಪಗುಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಗಂಗಷ್ಪೆ sale ಇತರ ಎಸ್‌.ಟ. ಜನರ ಮನೆ ಮುಂದೆ 'ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಗೆ 
ಸಿ.ಸಿರ್ಣೆ. ಆಢಳತಾತ್ಯಕೆ 
2 ಅಂಗಸುಣೂರು ದೇವಪ್ಪ ಡಂಬಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.೩ಿ:ರಸ್ತೆ. ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಃ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಣೆ 
3 ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 2 ಹನುಮಂತಪ್ಪ: ಡಾಖರ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಆಂಗಪ್ಪರವರ: ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
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ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಬ್ಯಾಪ್ಲಿಯ ತಾವರಕಬ್ಬಾ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ 1ನೇ ಸಿದ್ದಿ 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ 


ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಣಖೆಟ್ಟಕೊಪ್ಪ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ಸಿದ್ದಿ 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
. ಪ್ರಗತಿಯಲಣ್ಲರುತ್ತದೆ 


ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾವರಕಟ್ದಾ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ೭ ನೇ ನಿದ್ದಿ 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಣರುತ್ತದೆ 


ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಸ ಕಿರಪತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಡಂದೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪರ್ಗದ ಸಿದ್ದಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ: 


ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯ್ಯಪ್ರಿಯ ಅರಬ್ಯಲ್‌ ಸೋಮಿ ಸಿದ್ದಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ 
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ಕ್ರ. 
KS ಕು ಮ 
Re ತಾಲ TB ವಿವರ 
1 ದ 8 7. 

sy ಮುಂಡಗೋಡ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖೆಡ್ಗಗಾಂವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾಪಿನಕಟ್ದಾ ಕೂಡು. ರಸ್ತೆಯಿಂದ: ಶಾಸಪಳ್ಳ ಬಸಪನಜಡ್ಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

; ಭಾಗಿರೆಥಿ ಸಿದ್ದಿ ಕೇರಿ 4 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಐಬಡೀಕರಣ ಮತ್ತು 4 ಪೈಪ್‌ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ 
ದ ಯಲಾಯರ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಚಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಭರಣಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೋಟಗಟ್ಟು ಸಿದ್ದಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 

ps ಹೋಗುವ 1.೦೦ ಕಿ,ಮೀ ರಸ್ತೆ ಬಡೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪೈಪ್‌ ಡ್ರೇನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ರಗತಿಯಟ್ಟರುತ್ತಬೆ 
ಬಟ್ಟು 
ಜಯಪುರ 


ON NE NE. 
ಹೊರ್ತಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


2 ಇಂಡಿ 

ತ್ಕ ಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 
5 : ಹೊರ್ತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
6 ಇಂಡಿ ರುಳಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ) 
5 ಇಂಡ ಹಾಕಾ ಹಾರ್ನಗೊಂಡಿಡೆ. 
8 ಇಂಡಿ ರುಳಕ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
Fo) ಇಂಡಿ ಮುಳಕಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ, 
5 ಸಂತ ಹಾ ಪೊರ್ಣಗೂಂನಡೆ: 
1 ಇಂಡಿ ತಡವಲಗಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
12 ಇಂಢಿ ತಡವಲಗಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
13 ಇಂಡಿ ತಡವಲಗಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
14 ಇಂಡ ತಡವಲಗಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
15 ಇಂಡ ತಡವಲಗಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
16 ; ತಡವಲಗಾ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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ಪ್ರ. 
kt ಈಾಲ್ಲೂಕು 
ಸಂ & "ಹಮ ವಿವರ 
1 2 kc] 7 
18 ಮೂಡಿಚಿರೆ ಕೌಆಗೂರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಹಣ 
ಪಾಪತಿಸಿದೆ: 
44. ಮೂಡಿಗೆರೆ ಬಸರೆವಳ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಹಣ 
ಈ ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
15 ಮೂಡಿಗೆರೆ ಬೇಗು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಹಣ 
ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
16 ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕೂವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಹಣ 
ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
: ee] 
7 ಮೂಡಿಗೆರೆ ಜಾವಳ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಹಣ 
; ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
SS ES SS SS 
18 ಮೂಡಿಗೆರೆ ಇಡಕಣಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಹಣ 
: ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
19 ಮೂಡಿಗೆರೆ ತೋಟದೂರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಹಣ 
ಪಾವತಿಸಿದೆ, 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಹಣ 
ಸ 
20 ಮೂಡಿಗೆರೆ ಸತ್ತಿಹಳ್ಳ ಪಾಪತಿಸಿಡೆ. 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು. ಹಣ 
ಪ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಬದರಹಳ್ಳ ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
ಪ. ಗೊಂಡು ಹ 
2೩ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಸುಂಕಸಾಲೆ ees 
ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು" ಹಣ 
23 ಮೂಡಿಗೆರೆ ಬಣಕಲ್‌ ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಹಣ 
24 


ಜ:ಹೊಸ್ಪಳ್ಟ 


ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
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ನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ವಿವರ 
1 2 8 7 
8 ನಿಟಗಿನಕೊಪ್ಪ ಮುಗಿದಿದೆ 
ke] ಸಾಂಪವಶಿಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
10 ಬಾಲೇಹಳ್ಳ ಮುಗಿದಿದೆ. 
1 ಬಾಳೆಂಬಡು ಮುಗಿದಿದೆ 
12 ತುಮರಿಕೊಪ್ಪ ಪ್ರಗತಿ 
1s ನರೇಗಲ್‌ ಪ್ರಗತಿ 
p: ದೆಶರತಕೊಪ್ಪ ಮೆಗಿದಿಡೆ 
15 ಬಳಗೇರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
1s ಹಾನಗಲ್‌ ಹರವಿ(ಕಾಲ್ಪೇಕಲ್ಲಾಪೂರ) ಪ್ರಗತಿ 
17 ಹರನಗಿರಿ(ಕೊಪ್ಪರಿಸಿಕೊಪ್ಪ) ಪ್ರಗತಿ 
18 ಅಲದಕಟ್ಟ ಪ್ರಗತಿ | 
1° ರಾರಾ ನ್‌ 
2೦ ವರ್ದಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
rer 1 ಘುಲಗಡ್ಡ ಪ್ರಗತ 
22 ಅರಕಿನೆಗುಪ್ತ ಮುಗಿದಿದೆ 
23 ಖೊಮ್ಯನಸ್ಯ್ಯ ಪ್ರಗತಿ 
24 ಅಕ್ಷಿಆಲೂರ. ಪ್ರಗತಿ 
2ರ ಮೋಟೇಬೆನ್ನೂರ ಪ್ರಗೆತಿ 
26 ಕುರಐಗೊಂಡ ಪ್ರಗತಿ 
ರ ಚಿಕ್ಷಅಂಗದಳ್ವ(ಗುಂಡೆನಹಳ್ಳ) ಪ್ರಗತಿ 
28 ' ಖ್ಯಾಡಗಿ ಸಂಗೂರ(ತಡಸ) ಪ್ರಗತಿ 
29 ಹೊಸಳ್ಳ(ಬಸಲಳ್ಞ) ಪ್ರಣತಿ 
[es) ಗೌೌರಾಪೂರ ಪ್ರಗತಿ 
31 ಘಾಳಪೂಜ(ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರ) ಪ್ರಗತಿ 
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0 ಸಾಣ್ಲರು i ವಿವರ 
1 2 Fe ದ 
12 ಹುಲೇಮಳಅ ಗ್ರಾಪದೆ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ: ಸಿ.ಸಿ:ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
13 ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳ ಕಡ್ಗೆಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಐಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
14 ಪಾಡಿಗಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ 
15 ಚೀರನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲಣ್ಪಡೆ 
16 ಅಡವಿಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಎ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
17 ಹಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ" ಎಸ್‌.ಆ: ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ:ಸಿ.ರಕ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
18 ವಕ್ಷನಾಚನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ೆ.ಟಿ:ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರಪ್ಷನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ & ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
19 ಚಿಕ್ಸೆಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
2೦ ಕರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ವಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಪ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
21 p ಯಳಗೋಡು ಮ್ಯಾಸರಹ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ವಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋಸನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
2೭ ಹೊಳಲ್ಲರೆ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಏಸ್‌.ಅ.ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
28 ಕೊಳಾಳು ಗೊಲ್ಲರಹಣ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ವಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ 
24 ಕೊಳಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ರಗತಿಯಲಣ್ಪದೆ 
2೮ ಹುಣಸೇಪಂಚೆ ಗ್ರಾಮದ ಐಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ -f: ಪೂಣ£ಲಗೊಂಡಿದೆ 
26 ಹಿರೇಖೆಸ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
27 ಚೀಳಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಐಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
28 ತುಪ್ಪದಹಳ್ಳ. ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ:ಕಾಲೋನಿಯೆಣ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವಿ೨ ಕಾಗಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಶೋನಿಯಲ್ವ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ & ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪಗತಿಯಟ್ಲೆ 
30 ಕಾಗಳಗೆರೆ ಮೇಗಳಹಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯೆಲ್ಪ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ೬ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪದೆ 
31 ವಿಶ್ವನಾಥಸಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಚಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ & ಬಾಕ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[7 ಕಾಳಫಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಅ.ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ & ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Kc] .ದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಅಕಾಲೋನಿಯಲ್ರ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ೬ ಬಾಕ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
34 ತಣಿಗೆಹಳ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ & ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚೆರಂಡಿ ನಿಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ 


ಕ. 

3 ಕು ಮ 

ಸಂ. ತಾಲ್ಲೂ HK ಪಿಚರ 

1 2 § 3 7 

[e<] ಹೊಳಲ್ಪೆರೆ ಚೌಡಗೊಂಡನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಅ.ಕಾಲೋನಿಯೆಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ೬ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

1 ನಿಂಗ್ಠಾರಹೆಣ್ಲ ಗಿಡ್ಗಬಾಲಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾಲಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

2 ರತ್ನಗಿರಿಹಣ್ಣ ಜಯಣ್ಣಸ ಮನೆಯಿಂದ ಖೋರಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

3 ಪೂಜಾರಿಪಾಲಯ್ಯಸಹಣ್ಣ ಚನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಗಿಡ್ಡ ಓಬಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

4 ತೋಡ್ಡಾರಹಳ್ಟಿ ಸೋಮ್ಸಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ: ನಿರ್ಮಾಣ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

5 ಕಾಪಲರಹಲ್ಲ ಸಣ್ಣಬ್ಯಯಣ್ಣನವರ ಮನೆರುಂದ ಗೋಪಾಲಯ್ಯನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

| I 
6 ರಾಯಖಾರಹಣ್ಟ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಪಯ್ಯನವರ ಮನೆಂಂದ ಪಾಲಯ್ಯನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ:ರಸ್ತೆ. ನಿರ್ಮಾಣ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
7 ಕೂರುಖೋರಯ್ಯನಹಣ್ಣ ಮುತ್ತಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೂರುತಿಮ್ಯಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
SN 

8 ಕಾವಲಹಟ್ಟ ತಮ್ಮಯ್ಯನ ಮನೆಯುಂದ ಪಾಲಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

9 4 ತೊಡ್ಡಾರಹಟ್ಟ ಬಂದ್ರಣ್ಣನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

10 [ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತೊಡ್ಡಾರಹಟ್ಟಿ ಪಾಲಯ್ಯಸ ಮನೆಂದ ಸೋಮ್ಸಯ್ಯಸ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

ನ ‘ ನಾಯಕನಹಣ್ಣ ಹೋಬಳ ಎನ್‌.ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯುತಿ ಪ್ಯಾಪ್ರಿಯ ಪರವು ಗ್ರಾಮದ: ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾರಲೋನಿ ಒಂದನೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬ್ಲಾಕ್‌ ಸಿ.ಸಿ:ರಸ್ತೆ ೬ ಚರಂಡಿ, ನಿರ್ಮಾಣ. 

12 ನಾಯಕನಹಟ್ಟ ಹೋಬಳ ಎನ್‌. 'ದೇವರಹೆಳ್ಳ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವರವು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ. ಶಾಲೋನಿ ಎರಡನೇ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬ್ಲಾಕ್‌ ಸಿನಿ.ರಸ್ತೆ. ೩ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 

pS ನಾಯಕನಹಣ್ಣ ಹೋಬಳ ಎನ್‌.ಬೇವರಹಳ್ಳ ಪೆಂಚಾಂತಿ ಪ್ಯಾಪ್ರಿಯ ವರವು ಗ್ರಾಮದ ಏಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿ ಒಂದನೇ ಹೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ 
ಬ್ಲಾಕ್‌ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ೩ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 

pS ನಾಯಕನೆಹಣ್ಟ ಹೋಬ ಎನ್‌.ದೇವರಹಳ್ಳ ಪಲಚಾಯುತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ  ಕೆರೆಮುಂದಲಹಟ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ. ಕಾಲೋನಿ ಹಕಣವನದೂಂಡಿದೆ 

ಸಿ.ಸಿ:ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
5 ಸಾಯಕನಹಣ್ಣ ಹೋಬಳ ಎಸ್‌.ದೇವರಹಳ್ಳ ಪಂಚಾಯುತಿ ಬ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುರ್ರಯ್ಯಸಹಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದೆ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಕಲೋನಿ ಹೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳೆ 


ಕ್ರ. 
5 | ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮು ವಿವರ 
1 2 3 7 
೫ ನಾಯಕನಹಟ್ಣ ಹೋಬ ಅಚ್ಛೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ: ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ. ಮಲೆಬೋರಯ್ಯನಹಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ 
ಖಬೋರಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ೬ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಸಾಯಕನಹಣ್ಟ ಹೋಬ ನೆಲಗೇತನಹಳ್ಲ ಗ್ರಾಮ. ಪಂಚಾಯುತಿ ಮ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಮದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮಡ ಪೆಂಕಟೇಶ್‌ 
36  ಮನೆಂದ ರಾಜ ಬೋಸಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ರಢರ್ಣಿಗಿನಂಡಿದೆ 
ಚಳ್ಳಕೆರೆ 
2 ನಾಯಕನಹಟ್ಟ ಹೋಬಳ ನೆಲಗೇತನಹಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರೆಗಳಹಳ್ಲ' ಗ್ರಾಮದ ಯಜಮಾನ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಖೋಸಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
pS ನಾಯಕನಹಟ್ಣ ಹೋಬಳ ಸೆಲಗೇತನಹಣ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯುತಿ ಮ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೆಲಗೇತನಹಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನಕೇಶವ “Edt 
ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಉಪ್ಪಾರಹ್ಟಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ೬ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ. 
ಜಲ್ಲೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆ 
1 ಮೊಂಟೆಪದವು ಮುಗಿದಿದೆ 
2 : ಮಂಗಳೂರು ಅಂಬ್ಲಮೊಗರು ಮುಗಿದಿದೆ 
kc | ಇರಾ ಮುಗಿದಿದೆ 
4 ದುರುಪಡವು ಮುಗಿದಿದೆ 
[ ಕಗೋಡಂಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ 
6 ಮೂಡಟಬದ್ರೆ ಕಲ್ಲೋರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
5 ಎಳತ್ತೊರು ಹುನವಡೆ 
[3 ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಪಂಜ ಮುಗಿದಿದೆ 
9 ಉಳ ಪ್ರಗತಿ 
ವ ಬಂಬ್ದಾಳೆ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ 


‘pio uB ಸಃಂe ot 


‘pBeoeuB _ poppe kl 
‘plwoe HB Hoppsos ವ [ 
‘pEwoeuB ಸಿಷಧಾ is ಈ 
‘peel ಸಿಂ W 
‘ppd ಸಿಂ 9 
“peoepioroEatcs Beene s 
“pgoenyicpoEaogs k ಔಧಹಂದಂe peocceEL Pegspeg. 8 
| ‘pony ipoTaccgs cpeuem 4 
‘noovpcroEaces _ Reapers 2 
: ನ - Penyermg 
pgovperotacks Aewacpe S 
‘pooeperoEacee | [ kl 
‘2vonpcpoEacgs [oe © 
‘poowpicpoEaccps pHpcromg ಸ 8 
| REARS 


Tc 

7 

1 

5] 
WEe|™ 
£] 


ಅಲಲಾ ode , Shoe Ll 
LOL ಔಟ fo 
Pouce cpacgceRem cpeoge A [ 
ಭಿಲ್ರೀ Bec pEeope ; kl 
pou ಶಿಟಕೊ pe ಈ 
ಬಲಲ ನಡ ಶಿಂಣಂಅ ಈ 
ಲ೪ಂ ಅಣ MW 
L ಈ [2] L 
[ ಜಡಿ ee ps 


{ Aupop gauges 


Ko] 


~ 


ಕುದೂರು ಹೋಬಳ ಹೊಜೆನಹಳ್ಳ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ 
ಸಂಕಿಘಟ್ಟ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಂಕಿಘಟ್ಟ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿ 


SS SS SS 


ಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ag 
1 2 kc] 7 
16 ಭದ್ರಾವತಿ ಎರೆಹಳ್ಳ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ. 
17 ORES ಕುಮದ್ವತಿ ಸದಿ: ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪದೆ. 
18 ಹಳೇಹೋತನಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
ಜಲ್ಲೆ: ರಾಮನಗರ | 

1 ; ಮಾಗಡಿ ಬಾಚೇನಹಲ್ಪ ಪಂಚಾಯುತಿ ದೊಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2 ಮಾಗಡಿ ಐ.ಡಿ.ಎಸ್‌.ಎಂ.ಟ. ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿ ತಿರುಮಲೆ ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[3 'ಚಕ್ಲೇನಹಳ್ಳ ಪಂಚಾಯುತಿ ವಿರುಖುರ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಾಪುರ" ಎಸ್‌.ಟ. ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 ಮಾಗಡಿ ಮಾಗಡಿ ಟೌನ್‌ ಹೊಸಪೇಟೆ ಮೇದರ ಕೋಟೆ ಬೀದಿ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ ಮಾಗಡಿ ಕುದೂರು ಹೋಬಳ ವಾಜರಹಳ್ಳ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ' 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅನುಷ್ಲಾನಣೊಳಸುವುದು) 


8 ಮಾಗಡಿ ಸಂಕಿಘಟಟ್ಟ ಪಂಬಾಯಿತಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ಏಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

9 ಮಾಗಡಿ ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳ ಪಂಚಾಯುತಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಇನಕಪರತಾಮ್ಲಾಪ ಪಾಕೋಷ್ಠಾ ಹೋ. ಹಾರೋಷ್ಠಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ನರೇನಹ್ಟಾ ಗ್ರಾಮ 

10 ಮಾಗಡಿ ಸ ks < ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 

ಇನ್‌ಪಾಕಾಪ ಾರಾಷ್ಠಾ ಪಾವಕ ನತಾಷಾ ಗಾವ ಪಂಚಾಯತಿ, ಗರಾನಷೆಳ್ಸ ಗ್ರಾಮದ ಕಳಗಡ ಬೀದ 

1 ಮಾಗಡಿ ks 5 k kd ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

12 ಮಾಗಡಿ ಕನಕಪೌರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರೋಹಳ್ಸ ಹೋಬಳ, ಸಿಂದ್ಯಾನೆಗೆರೆ'ಗ್ರಾಮ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹೇನಮುಕಲ್‌ ಪಾಳ್ಕೌದೆಲ್ಲ ತಡೆಗೋಡೆ ನರ್ಮಾಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಸೆಮೋದನೆ'ಪಡೆದು`ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 

13 ಮಾಗಡಿ. ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಆಸುವುದು) ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲರುತ್ತದೆ: 

ಹೌನುಕರ್‌ ಪಠ್ಯದ ನಸ 'ರಸ್ತ ಮತ್ತಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು' ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು. 
ಮಾಗಡಿ ೫ ಇ ಪ್ರಗತಿ ಪಂತಡಲ್ಲರುತ್ತೆಬೆ. 
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1 2 Fe p 

8 ಕಲ್ಲೆರೆ. ಪ್‌ವರ್ಗ ಕಾಲೋನಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿಬೆ 

ee 
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ಹಂಟಾಯತ್‌ 
10 - ಮಂಟಪ ಪೆ.ವರ್ಗ ಕಾಲೊನಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ 


ಅನುಬಂಧ-4 
ಶ್ರೀ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಎನ್‌. ಎ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಮಾಸ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ.ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಂ6?ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ 


2೦15-1೨ನೇ ಸಾಆಸ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಜದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಡುಗಡೆ' ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ ವಿವರ 


ಸಕಲೇಶಪುರ 


ಚರಂಡಿ & ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಣ್ಣಡ 


RE ES SS ESSE SSDS SEEN 


ತಾಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹುಣಸೆ ಪ.ವರ್ಗ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ 
ಹಂಚೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಗ್ಗರಪಳ್ಳ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ 'ಸೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಶದಾಳು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪಟ್ಟಣ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ತಾಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಲ್ಲಿರೆ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ 
'ಮೂಗಲಅ-ಲ್ಕಕುಂದ. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಟ್ಟೇಪುರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ 


ಹಾದಿಗೆ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು. ಮತ್ತು ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ 


ನುಣ್ಣೀಹಳ್ಳ' ಹೋ: ಅಕ್ಸನಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ 


ಸಡಗರ ಗ್ರಾಪಂ ಗೌಡಗರ ಪ.ಪಂಗಡದ ಕಾಟೋನಿಯಣ್ಲ ನಿನ. ರನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಭಾಗೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ಇ.ಹಾನ್ನೇನಪ್ಕಾ ಪ.ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯ ಸನಿ. ರ್ತ 


ಕ್ರ. 
KAN ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ 'ವಿಪರ 

1 pe] 8 4 

ಜಲ್ಲೆ: ಹಾಸನ 

[i 

1 ರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಜಳೇನಹಳ್ಳ ಪ.ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮುನಿದ 

2 ಬಾಣಾವರ ಪ;ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 

HU 

Ke ಅರಸೀಕೆರೆ ರಂಗಾಪುರ" ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ: ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 

5 ಅರಸೀಕೆರೆ. ತಾ: ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋ: ಅರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂಚಾಂಬ್ರು. ಚಿಕ್ಕಆಂಗನಹಳ್ಳ' ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 


ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳ ಹೋ॥ ಯಲಅಯೂರು ಪ.ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ `ರಸ್ತೆ.ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳ ಹೋ॥ ಸೋಮಸಾಥನಹಳ್ಳ ಪ.ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


; ಹಾಸನ 


ನಿಚ್ಹೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೊಮ್ಮೇನೆಹೆಳ್ಯ ಪ.ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 


ದುಡ್ಡ ಹೋ ಚಿಗಟಹಳ್ಳ: ಪ.ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ' ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ.ಚರಂಡಿ 


ಪೆಗೆತಿಯಭ್ಲದೆ 


ಮದ್ದ ಹೊಂ. ಮುದಿಗೆರೆ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 


ಮುಗಿದಿದೆ 
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ಜಗಳೂರು 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
'o ” 
1 2 8 K BN 
ಚನ್ನದಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಯಕೊಂಡ ಏಧಾನಸಘ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಡ್ಡದ ಕುಮಾರನಹಳ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ. ಕಾಟೋನಿಯೆಲ್ವ ಶುದ್ಧ 
10 ಸ ಕ್ತ ಳಿ ಆ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಘಟಕೆದ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
" ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚರಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಭಟ್ಲ ಮಿನಿ. ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ: ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
12 ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ. ಕಾಮಗಾರಿ: ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪದೆ 
13 .'ಚನ್ನುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರೆಡ್ಗಿಹಳ್ಳ: ಗ್ರಾಮ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಯ್ಸ್‌ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗೆಶಿಯಲ್ಲದೆ 
[= [73 | 
14. ಚನ್ನುಗಿರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಜ.ಕೆ.ಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಪುದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಣ್ಲ ಖುನಿ 'ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಣದೆ 
ಚನ್ನಗಿರಿ 
15 i ಚಸ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಿಬೆಬಳಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ದೀಪ: ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ' 
ಸ —! 

16 ! ಚನ್ನಗಿರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಿಸಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಣಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಣತಿಯಣ್ಲದೆ 
17 ಚಸ್ಗುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲಣ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಣಬೆ 
18 ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ. ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ' 
12 ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕತ್ತಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ದೀಪ' ಅಳವಡಿಸುವ. ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
2೦ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು: ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಸಮದ ಪ:ಪಂ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೃೈಮಾಸ್ಟ್‌ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
2 ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಐಸಪ್ಪನಹಣ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಶುಥ್ಗನೀರಿನ ಘಟಕದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2೩ ಜಗಳೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸಪ್ಪನಹಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪೆಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಪುದ್ದನೀರಿನ ಘಟಕದ ವರೆಗೆ. ಸಿ.ಪಿ:ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ರಹೆಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯೆ ಭವನದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ರಹಳ್ಳ: ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭರಂಲ se geupes ‘eocan rage ue Bromcpessse nei Ake cere oR or 
ಭಲಂn ue gouges ‘pocan ragibecrle gee Broome HE ನಂರಾಧಧಬಂದ ಜಾ enue [2 
U೦ see geupea ‘evan mob oe Brose nee ದಿ 8೮wnbಜತಿಣ ರಣಂ ಆಗಾ [5 
Rud sue Qegses ‘ocasn cage ce Berovepernsuc poe Beppe Hoe RG ೭ರ 
DYN 3UHe gales ‘gocae tracer ecw Hrovecpee's sve pel erporakr cebnes covape 96 
ಬಿಲಂಲಭ೨ಿಲಲು ಟಂ ‘ores caohere uw Bove ave Hog cede coupe [2 
ಬಲಲ 30 es sey Bow por copes cpl pocopes ep po ಔಂಬತಿಲ್ಲ ಉ೫ಂಣ ಉಬಿ ve 
pops geugea see Bows por cop pfpogee poop skrocer poet Berle cetiase poppe [2೨ 
PVN 3uT gues aseqy Eos Hop cope sapoeee poops Hie poe epos caine eppie ಶಲ. 
cpap 
poopH3uem Ques eases Rows Hore conc sheogwe novogp Recs poet Repos cabines pepe [> 
pou gegen seme Fos Hoe copea g3eap poops phpergs peel pqeoha cates coeppe [> 
PONLIUS geuopses 30 Row por Lorropes sper poops pcos pastl'pomoBa cethacs cep 6ಕ 
PLoS getopses osecce Row pore-crofo Secs pooper: pEHoaeg pel Bey cetices cops [i 
ಭಲಂಲ್ಭ3uಲರ geucpes ese Row poe poecropoe pBHoaece poop phen peed Bop calico pepe 18 
3c 
PLOT IUG QoLees pk pS ಅಕ 
vy Rowe Lor oHetoce pplupap poapuon pocopes Eps pet Bev cebaes cova 
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೦೫ 
0% AHeoB Qeupsas [ee ee 5 


fo] 


೫ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗೆಳ ವಿಷರ 
1 2 [C3 4 
41 ಜಗಳೂರು ಶಾಲ್ಲೂಕು ಗೌರಮ್ಮಸಹಳ್ಳ(ಬಸವನಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಪ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ. ಸಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
42 ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಐನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
48 ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮನ್ಸಗಾರಸಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
44 ಏಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಲನಾಯಕನಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
45 ಬಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೀನುಗಾರನೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌,ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ದೀಪ' ಅಳವಡಿಕೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 
46 ಜಗಳೂರು ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಲೇನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ:ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿಸಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
47 ಅಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಸ್ತೆ: ಮಾಚಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ದೀಪ' ಅಳಪಡಿಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— — 
48 ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಸ್ತೆಮಾಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಣ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
49 ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ನಿಬಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲಣ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
50 | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲಣ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ದೀಪ ಅಳಪಡಿಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಈ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡ್ತಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ;ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
೮೭ ಅಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ: ಎಸ್‌.ಬ.ಕಾಲೋನಿಯಣ್ಣ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ದತ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳವೆದಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
೮4 ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲವಟ್ಣ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಅ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ. ಕಾಮಗಾದಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
೮೮ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಗಳ `ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ: ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಸ್‌ದೀಪ' ಅಳವಡಿಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
56 ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾನಸ್ಟ್‌ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣ£ಗೊಂಡಿದೆ 
೮7 ಹರಿಹರ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೀಟಾರು ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ದೀಪ' ಅಳವಡಿಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣ£ಗೊಂಡಿದೆ 


ಹರಿಹರ. ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವರಬೆಳಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ. ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿಯ ಶಿವಮೂರ್ತಫ್ನನ ಮನೆಯಿಂದ ಕರಿಬಸಪ್ನನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಗನ್ಸಕು ಇಂಗಳೆಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಆ ಕಾಲೋನಿಯ ಕಾಳೇಗೌಡರ ಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ವರಐಸಪ್ಪನಪರ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
1 2 k<] 4 

7 ಈೇರನಣಿರೆ ಪ್ರಗತ 
8 ಹೊಟಗಳ್ಳ ಪ್ರಗತಿ 
ಈ ಮೈಸೂರು 'ಮಾದೆಗಳ್ಳ ಪ್ರಗತಿ 
10 ಯಾಚೇಗೌಡನಹಳ್ಳ ಪ್ರಗತಿ 
KT) ಬೋಗಾದಿ. ಪಗತಿ: 
12 $ ಆಲಗೂಡು ಪ್ರಗತಿ 
13 ಟೀ.ನರಸೀಪುರ ಹೊಸಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ 
14 ತಲಕಾಡು ಮುಗಿದಿದೆ 
A) ಹಟ್ಟು 

16 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಣಣ 


18 ಚನ್ನಗುಂಡಿ ಹಾಡಿ 
[ } ಡಕಾಯತಿಪರ ಮುಗಿದಿದೆ 
ರ್‌] ಹೆಬ್‌.ಡಿ.ಕೋಟಿ ಮ್‌ f ಮರಗದದ್‌ 
a} 1 ನಮ್ಮನಸ್ಟ ಮೆಗಿದಿಡೆ 
LN ee ಹರಡು ಮು 
29 H ಕಾಲ್ದಾಳು ಮುಗಿದಿದೆ 
24 t ಟೈಗರ್‌ಬ್ಲಾಕ್‌ ಪ್ರಗತಿ 
pT] ಹೆಖ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಪೆಂಜಳ್ಳಿ ಪ್ರಗತಿ 
26 ಮೇಚಕುಫ್ಪೆ. ಹಾಡಿ. ಪ್ರಗತಿ 
2% SNS ಹೆಡತಲಿ ಪ್ರಗತಿ 
2೮ ಹಿಬ್ದಾಲ ಪ್ರಗತಿ 
2೮ ಪರಿಯಾಪಣ್ಣಣ ಜತರ 
80 ಮಾದ'ಳ್ವ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಹುಣಸೂರು ಖು. 
G1 ನಾಗಾಪುರ 
32 H ಹೆಜ್‌ಗುಂಡ್ಲ ಪ್ರಡತಿ 
ಇತ] ನಂಜನಗೂಡು ಸಕತ ಪ್ರಣತ 
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ತ್ರ 
ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
ಸಂ 
1 2 kc] 4 
ಈ. ಕಲ್ಲಣ್ಲಿಬಯಲನ ತೊರಿಬೆಯಿಂದ ಹೊಸಾಆಸ ಮನೆವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ 
[= ಕಲ್ಲಟ್ಟಿಬಯಲು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯ ಹೊಸಾಲನ ಮನೆಯಂದ ವೆಂಕಟಠಾಮಸ ಮನೆಪರೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಗತಿ 
10 ಮೀಣ್ಯುಂ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಳ ಪೋಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟ್ಣರಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಲಗತಿ 
ಹನೂರು: 
1 ಕಲ್ಲಟ್ಣಲಯಲು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯ ಕಾಫೀ: ಮನೆಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಂಗನ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಗಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ 
12 ಕಲ್ಲಲ್ಣಖಯಲು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯ ಖೇರನ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಯ್ಯನ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮೆಟ್ನಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ 
13 ಕೆಲ್ಗಟ್ಣಬಯಲು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋಸನಿಯಲ್ಲ ಮೆಟ್ಣಂಗ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ಪಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ 
Wi ಅಮಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ. ಎಣ್ಣೇಹೊಟಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯುಂದ ಚಕ್ಸವರಮ್ಮ ಕೋಂ ಪುಚ್ಟಸ್ಥಾಮಿರವೆರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ SE 
ನಿರ್ಮಾಣ (೦.ಖೀ ನಿಂದೆ 7೦ ಮೀರವರೆಣಗೆ) 
15 ; ಚನ್ನಸ್ಥಾಖಿರವರ ಖಾಲ ಸಿವೇಶಸದಿಂದ' ನಾಲೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
KN ; ಅಮಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಣ್ಣೀಹೊಳೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ವೀರಜನಾಯಕರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ. ಮತ್ತು EYE 
| ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (೦ ಮೀ ನಿಂದ 70 ಖೀರವರೆಗೆ) 
ys ! ಅಮಚಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಣ್ಣೀಹೊಳೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ, ನೀರಜನಾಯಕರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ' ಮತ್ತು - ಫಿ 
ಚರಂಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ (7೦ ಖೀ ನಿಂದ 129 ಮೀರವರೆಗೆ) 
j& ಅಮಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಣ್ಣಹೊಳೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಕ್ಕವರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುಚ್ಟಸ್ಥಾಮಿರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ie 
K ನಿರ್ಮಾಣ (7೦ ಮೀ ನಿಂದ 12೨ ಮೀರವರೆಗೆ) 
5 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಅವುಚವಾಡ ಗ್ರಾಪುದ'ಹೊಸೆಬಡಾವಣೆಯಿಂದ'`'ಡೊಡ್ಡಮ್ಮರವೆರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಲ್ಗುಬಂಡಯವರೆಗೆ ಸೆ.ಸಿ:ರಸ್ತೆ'ಮತ್ತು ಜೆರಂಡಿ see 
} ನಿರ್ಮಾಣ 
pp ಅಮಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕ” ಹಳೇ ಬಡಾವಣೆಯ ರಂಗಸ್ಟಾಮಿರವರ ಬಾಅ:ನಿವೇಶನದಿಂದ ಪಲ್ಲಪ್ಪನಾಯಕರ ಮನೆವರೆಗೆ k ತ 
ಪಿ.ಸಿ:ರಸ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (೦ ಮೀ ಯಂದ 5೦.ಮೀ ರವರೆಗೆ) 
ಅಮಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕರ ಕಳೇಬಡಾವಣೆಯ ರಂಗಸ್ಥಾಮಖಿರವರ ಖಾಅ ನಿವೇಶನದಿಂದ ಪೆಲ್ಲಪ್ಪನಾಯಕರ ಮನೆವರೆಗೆ ane 
ಪ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ರ೦ ಮಿ ಯಂದ 1೦೦ ಖೀ ರವರೆಗೆ) 
ಅಮಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕರ ಹಳೇ ಬಡಾವಣೆಯ ರಂಗಸ್ಟಾಮಿರವರ ಬಾಲ ಸಿವೇಶಸದಿಂದ ಪಲ್ಲಪುನಾಯಕರ ಮನೆವರೆಗೆ ಘೊ 
3 ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಮಾನಣ (10೦ ಮೀ ಬಂದ 15೦ ಮೀ ರವರೆಗೆ) 
ಹೊರ್ಣ 
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ಹ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
1 2 3 4 
ಒಲ್ಲೆ; ಬೆಳಗಾವಿ 
Y ; ಹೊಸೂರ ಪ್ರಗತ 
2 ಬೈಲಹೊರಗಲ ಹಿರೇಖುದನೂರಠ ಪ್ರಗತಿ 
ke] ಚಿಕ್ಷ್ನಬುದನೂರ ಪ್ರಗತಿ 
4 ರಾಯಬಾಗ ನಿಪನ್ನಾಳ ಪ್ರಗತಿ 
್‌ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮಾ ಪೂಣಗೊಂಡಿದೆ 
7 ಗೋಕಾಕ: ಖನಗಾಂಪ ಪ್ರಗತಿ 
ಈ ಗೋಕಾಕ ಗಿಆಹೊಸೂರ ಪ್ರಗತಿ 
] ಗೋಕಾಕ ಕನಸಗೇರಿ ಪ್ರಗತಿ 
10 ಗೋಕಾಕ ಗಡ್ಡಿಹೊಆ ಪ್ರಗತಿ 
w ಗೋಕಾಕ ವಾಲ್ಯೀಕಿ ಸಗರ ಪಗತಿ 
12 ' _ ಕುದ್ದೆಮನಿ ಪ್ರಗತಿ 
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22 ಅಥಣಿ ಅಡಹಳಟ್ಟ ಪ್ರಗತಿ. 
23 ಪೆಳಬಾಫಿ ಮಾಕೇನ್ವ ಫಗ 
24 ಭೆಳಗಾವಿ ಕುರಿಹಾಳ ಪ್ರಗತಿ 
2೮ ಫಳಗಾವ ಕುರಿಹಾಳ ಪ್ರಗತಿ 
26 ಬೆಳಗಾವಿ . ಬೊಡಕ್ಕಾನಟ ಪ್ರಗತಿ 
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ತ್ರ. 
(a ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
K 2 3 py 
=] ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳ ಪ್ರಗತಿಯಲಣ್ಲದೆ 
9 ” ಹಲಗೂರು ಪ್ರಗತಿಯಲಣ್ಣದೆ 
10 ವಿ.ಬಸಾಪುರ ಪ್ರಗತಿಯ್ಲದೆ 
1 ಬಸವಸಹಳ್ಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪದೆ 
12 Aid ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ 
18 4 ಸೋಲಗರದೊಡ್ಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ 
14 ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳ ಪ್ರಗತಿಯಳ್ಲಿಡೆ 
[3 ಬಸವನಹ್ಯ ಪ್ರಗತಯೆಣದೆ 
16 ಬ.ಐಸಾಮುರ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಣಡೆ ¥ 
17 ಗುಂಡಾಪುರ ಪ್ರಗತಿಯಟ್ಲದೆ 
18 ; ಹಲಗೂರು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
19: | ಮಳವಪಳ್ಳ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಹಲಗೂರು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
4 | 
20 | ಹಲಗೂರು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೇಡಪೇಕಾನಿಡೆ 
22 ತಿರುಮಲಾಪುರ ಪ್ರಗತಿಯಲಣ್ಲದೆ 
ke 
23 H ಚಕ್ಕಯಾರಹಳ್ಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
24 ಮೇಲುಕೋಟೆ: ಡಿಂಕಾಪೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 
25 f ನಾರಾಯಣಪುರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
26 i ಅಕ್ಷನಹಳ್ಳಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮೇಲುಕೋಟೆ. ಮಂಜೂರಾತಿ 
27 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಮಂಜೂರಾತಿ: ನೀಡಖೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೇಡಬೇಕಾಗಿದೆ 
28 ನಾಗಮಂಗಲ 'ದುಮ್ಯಸಂಡ್ರೆ ಪ್ರಗತಿಯ್ದಣ್ಲದೆ 
ನಾಗಮರಿಗಲ ಮಂಜೂರಾತಿ 
29 (ಹಚ್ಚುವ) ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ತರಿ : ಜೆನ್ನಷ್ಟಾ ಫೆಗತಯ್ಯೂದ 
31 ಶ್ರೀರಂಗಪಣ್ಣಣ ಶಾಂತಿಕೊಪ್ಪಲು ಪಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
32 | ಆಲದಹಳ್ವ ಪ್ರಗೆತಿಯೆಣದೆ 
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ಕ. 
ಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ಪಿವರ 
1 2 3 pS 
ಅಲ್ಲೆ: ಕೋಲಾರ 
1 ಕೋಲಾರ ಚೌಡದೇನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾ ಪಂ॥ ದೊಡ್ಡವಲ್ಲಭಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ' ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಲಣತಿಯಲ್ಲದೆ 
2 ಹೋಲಾರ ಮುದುವತ್ತಿ ಗ್ರಾಗ ಪಂ ಶೆಲ್ಲಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದ.ಪ.ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಣ್ಣ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Ke] 'ಹೋಲಾರ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾ॥ ಪಂ॥ ಠಾಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 ಕೋಲಾರ 'ಅಮೃನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ॥ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 'ಪ.ವರ್ಗದ. ಕಾಲೋಸಿಯಳ್ಲ: ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[e) ಕೋಲಾರ 'ಅಮ್ಮನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ॥ ಪಂ॥ ಅಮ್ಮನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
6 ಮುಳಬಾಗಿಲು ಗುಡಿಪಣ್ಣ ಗ್ರಾ॥ ಪಂಗ ಕಣ್ಣರಸನಹ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ:ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
7 ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಿಮೆಮರಾಪುತನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾ ಪಂ। ಕೆ.ಬಕ್ಸನಹಳ್ಳ' ಗ್ರಾಮದ ಪ.ವರ್ಗದ ಕಾಲೋಸಿಯಳ್ಲ ಸಿ.ಸಿ:ರಸ್ತೆ 'ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
| Sh § - 
8 ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪಿಚ್ಣಗುಂಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ। ಪೆಂ॥ ದೊಡ್ಡಗುಟ್ಟಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರುಗತಿಯಲ್ಲಡೆ 
k] ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಯಲೂರು ಗ್ರಾ! ಪೆಂ॥ ತಾಯಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೆ.ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಟ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರನ್ನೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರುಣತಿಯಲ್ಲದೆ 
1 Ra 
10 ಮುಳಬಾಗಿಲು ಮುಡಿಯನೂರು ಗ್ರಾ! ಪಂ॥ ಬೆಸ್ನರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಖೆ.ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಣ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
1 ಮುಳಬಾಗಿಲು ಮುದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಃ ಪಂ ದೊಡ್ಡಗೊಬ್ಲಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ವರ್ಗದ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
12 ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಯಲೂರು' ಗ್ರಾ ಪಂ॥ ತಾಯಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ:ರಣ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
13 ಮುಳಲಖಾಗಿಲು ಹನುಮಸಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಃ ಪಂ॥ ಕೊತ್ತೆಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ'ಪ.ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರುಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
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ರಾಮಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಟ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ಪೈಷ್ಣ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಇವಷಗಾರ 


ಮಾಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್‌ ವೈಟ್ಞ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಕ್ಕಿಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್‌ ಲೈಟ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ 


ನಪವೇಬಾವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌, ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಥ್‌ ಲೈಟ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತಿಗ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಔ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್‌ ವೈವ್ಠ ಅಳವದನಾವಾಮನಾನ 


ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಹೈಮಾಸ್ಕಾ ಲೈಟ್ಸ್‌ ಅತವಣಸುವಕಾವಾಗಾರ 


ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌: ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ವೈಷ್ಞ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಯಳವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌, "ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್‌ ೈಣ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಠಾಮಗಾರ 


ಸೂರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್‌ ವೈಷ್ಸ್‌ ಅಳವಡಸ್‌ವಸಾಮಗಾಕ 


4 ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ'ಪಿವರ 

1 2 8s 4 

2೪ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ 'ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ॥ ಪಂ ಚಿಂಚಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರುಗತಿಯಣ್ಣದೆ 

Go ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ಶೀನಿವಾಸಸೆಂದ್ರ ಗ್ರಾ 'ಪಂ॥ ಶ್ಲೀನಿಪಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಚರಂದಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರುಗತಿಯಣ್ಲದೆ 

81 ಕೆ:ಜ.ವಿಫ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂಡ ಗ್ರಾ ಪಂ॥ ಕರಡಗೊರು ಗ್ರಾಮದಣ್ಲ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲಣ್ಲದೆ 

82 ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾ। ಪಂ॥ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಟ್ಲ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 

[ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ಕಂಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳ ಗ್ರಾ ಪ೦॥ ಐವಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮೆದಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರುಗತಿಯಣ್ಲದೆ 

84 ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾ॥ ಪಂ॥.ಬೇತಮಂಗೆಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 

3೮ ಕೆ.ಜಿ.ವಭ್‌ ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾ! ಪಂ॥ ಎಂ.ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರುಗೆತಿಯಣ್ಣದೆ. 

ನಗ 

4 ಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಟೆ. ಕಾಮೂನಿಯಲ್ಲ ಮಿನ ಹೈಮಾಸ್ಕ್‌ ಲೈಟ್ಸ್‌ ಅಳಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ — 
2 ಭಾವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಹೈೆಮೌಸ್ಕ್‌ ಪೈದ್ರ ಅಳವಣಸುವಾಷಗಾರ 

ತ ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೆದ' ಎಸ್‌ ಔಾಪಾನಿಯಲ್ಲ್‌ ಮನಸಾ ವೃಷ ರತವನಸಾನನಾವಾಗಾರ 

4 ಸುಗ್ಮ್ಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನ್‌ಹೈಮಾಸ್ಥಾ ಲೈಟ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

SEA | ಬಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಹೈಮಾಸ್ಥ ಪೈಪ್‌ ಅಳವನಸ್‌ವಇವಗಾರ 

[5 : ಗೊಜನೊರು ಗ್ರಾಪುದ ಎಸ್‌ ಜಿ ನಾರೋನೆಯಕ್ಷ್‌ ಪಾನ ಸಮಾಸ ನನ್‌ ವನವನವ 

7 ಕುಂದ್ರಳ್ಗಿ ಗಮದ ಎಸ್‌. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಥ್‌ ವೈಣ್ಸ ಅಳವದಸುವಾಷಗಾರ, 

8 ಯಳವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್‌ ವೈಷ್ಠ್‌ ಅಳವಣಸುವಾಮಗಾರ 

9 ಹೊಸೂರು ಗಮದ ಎಸ್‌, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಹೆಮಾಸ್‌ ವೈಷ್ಣ ಅಳವನಸಾವವಾಷಗಾರ 

5 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಇನ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ನ ನನಾನ ಷರ ಪನ್‌ ಷವಾನ್‌ ಪನ್‌ ನಾನಾನಾ ಸದರಿ ಎಲ್ಲಾ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ, 
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ಹ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಂತಗೆಳ ವಿವರ 

1 2 a 4 

15 ಧಾರವಾಡ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 

5. ಹು-ಧಾರವಾಡ 
16 ಫೆಕಿಮ 6. -ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ ಯಾದಿ: ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಇ 
17 ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್‌ ಹೊರಟ್ಟಿ. 
ಜಲ್ಲೆ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ 

1 ಮುಧೋಳ ಭಂಟನೂರ ೬ ಲೋಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲಣ್ಲದೆ. 

2 ಮುಹೋಳ ವಾರ್ಡ ಸಂ.ದ೦ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ. 

3 ಅಮುಖಂಡಿ ಜಕನೂರ ೩ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 

4 ಇನ ಅರಕೇರಿ, ಅರಕೇರಿ ೩ ಬಸವ ಹಂಚಿಸಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 

5 ಮುಭೋಳ ಹಲಗಲ ೩ ಚತ್ರಖಾನುಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ: 

6 ಜಪುಖಂಡಿ ಬಂಡಿಗಣಿ & ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 


SS 


ಅಂಗ್ಯಸುಗೂರು 


7 ಬಾಬಾಮಿ ಖಾನಾಪುರ ಎಸ್‌ಃಕೆ... ಮುರಡಿ, ನೀಲಗುಂದ, ಆಡಗಲ್‌; ಕಲಗೇರಿ, ಮುತ್ತಲಗೇರಿ ೬ ಅಡಗಲ್‌' ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಗತಿಯಲ್ಲದೆ- 
ಇನ ಸಾನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ನ.ಸ. ರಕ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಯ್ಠಾಡೆ. 
ಜಲ್ಲೆ: ರಾಯಚೂರು 
1 ರಾಯಚೂರು ಹುಣಸಿಹಾಳಹುಡಾ ಇ ಅನುಯೋಗ 
- ತಾಂತ್ರಿಕ ಅ ಆದನೆಗಾಗಿ $k PWD 
2 ರಾಲಯಾರು ಮೂರು ಕಲಬುರಗಿರವರಿಣೆ ಸಲ್ಲಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ತ ಮಾನಪಿ ಅರೋಲಆ 
4 ದೇವದುರ್ಗ ನಗರಗುಂಡ್‌ ಬೆರಿಡರ್‌ ಆಹ್ಟಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
5 ಸಿಂಧನೂರು ಬಾಗಲಾಮರ 
[5 ಸಿಂದನೂರು ಬಷ್ಟೂರು 
§ ಜ್‌ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
7 ಪಿಲಧನೂರು ಬೆಳ್ಳಣನೂರು ಜಾರಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 
re ಮಾನವಿ ತಷ್ಣಷೂರು 
9 ಆಅಂಗಸುಗೂರು ಬುದ್ದಿನ್ನಿ (ಎಸ್‌) 
10. ಅಂಗ್ಗಸುಗೂರು ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
H ಹೆಂಜಿನಾಳ ಜಾರಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ: 
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a ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
1 2 3 4 
38 ರಾಯಚೂರು ಸಗಮಕುಂಬಾ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೆಕದೆ 
39 ಮಾನಪಿ ಬೈಲ್‌ಮರ್ಜೇಡ್‌ ಪ್ರಾರಂಭಸಖೇಕಿದೆ 
40 ರಾಯಚೂರು ಖಾಪೂರು ಪ್ರಾರಂಭಸಚಬೇಕಿದೆ 
4 ಬೇವೆದುಗ್ಗ ಹಿರೇಬೂದೂರು ಅನುಜ್ಞಾನ ನಲಾಖಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕರಾರು" ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಣ್ಲರುತ್ತದೆ 
42 ಸಿಂಧನೂರು ಮುದೆನೂರ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೆೇಕಿದೆ . 
43 ಆಂಗಸುಗೂರು ಕೋಮನೂರು' ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಿದೆ 
ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬೆಂಡರ್‌ 
44 ಮಾನವಿ ಚೆಳ್ಳವಾಟ ಆಹ್ಞಾನಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 
| ಕ್ಷಮ 
ಸ ಸಿಂಥನೂರು ಅಕ್ಟೀಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ' ತಯಾರಿಸುವ ಕ್ರ: 


ಜಾರಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ 


[TS CS EE EE EE EN ES 


46 ದೇಭಿಯರ್ಗ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕ್ರಮ 
47 ದೇವದುರ್ಗ 'ಶಾವೆಂತಗೇರಾ ಜಾರಿಯೆಣ್ಲಿರುತ್ತದೆ 

48 ಅಂಗಸುಗೂರು ತೋರಲಬೆಂಚಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 

49 | ಅಂಗಸುಗೂರು ಮಾಕಾಪುರ ಇಂದಿರ ni ಶಮ 
5೦ ದೇವದಯಗರ್ಗ ಜಾನಮರಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

5 ಹೇಪದುರ್ಣ ಗೆಜ್ಜೆಪಾವಿ -ದೊಡ್ಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

೮ ದೇವದಯರ್ಗ ಸಣ್ಣಪಾಮರ್ತರದೊಡ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

oie ದೇವದುರ್ಗ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಯೊಡ್ಡಿ (ಲಗ) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

[eS ದೇಪದುರ್ಗ ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು ಪ್ರಣತಿಯಲ್ಲದೆ 

೮5 ದೇಘಯರ್ಗ ಕುರುಬರದೊಡ್ಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

56 ್ಥ ಸೀಲಗಲವರ ದೊಡ್ಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
ಸಾ ಈ Fe 4 
3 ದೇವದುರ್ಗ 'ಚೆಡಕಲ್‌ಗುಡ್ಡ ಪ್ರಗತಯಣದೆ 
8ರ ದೇಪದರ್ಗ ದಳವಾಯರ ದೊಡ್ಡಿ(ಕೆ.ಇರಬಗೇರಾ) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
~B8 ಡೇಷಡುರ್ಗ ಭೊಮನಗ್‌ರಡ ಸೊರ್ಗ್ಣಗಾಂಡಿ। 
87 ರಾಯೆಬೊರು ಗಾರಲದಿನ್ನಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಡೆ 
ಕಷ ರಾಯಖೂರು ಎಲ್‌ತೆದೊಡ್ಡಿ ಪ್ರಗಾಯಣ್ಣದೆ 
ಕ5' |~ಾಯಚಾರ ಬಾಪೂಕು ಪ್ರಗತಹ್ಸಡ 
9೨೦ ರಾಯಚೂರು ಉಂಡ್ರಾಳಬೊಡ್ಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಡೆ 
1 ರಾಯಚೂರು ಮುರಕಿದೊಡ್ಣಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
೨೩ ರಾಯಚೂರು ಮಟಮಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ 
೨ ರಾಯಟೂರು ಇಡಪನೂರು » ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಧಡೆ 
54 ರಾಜಹಾಹ MEISE TE eg TT 
ಠಕೆ ನಾಹಾಷಾಹ ಜಾಗೇರಪೆಂಕವಾಪುಕ ಶ್ರಗತ ಮಾದ 
೨6 ರಾಯಚೂರು ಹನುಮದೊಡ್ಡಿ ಪ್ರಗೆತಿಯಲಣ್ಲಟಿ 
27 ಉಿಯಚೊರು ಇಬ್ಬಾಸಿಂದೊಡ್ಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಇಇ ಹುಷಾರು ತವಾ ಫನಾಯ್ಠಾತ 
$5 'ರಾಮಜೊರು ಹೊರತೂ ಪೆಗತೆಯಣ್ಣಡೆ 
ಜಲ್ಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 

1 ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2 ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಉಜ್ಜನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 ಪಾಲನಹಳ್ಟ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ke] ಕಾಮೇನಹಳ್ಳ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
6 ಹೇವನಹಳ್ಟ ಚಿಕ್ಕ ತತ್ತಮಂಗಲ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
7 ಬಯೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಮರ ಕಸಲ ಹೋಬಳಯ ಅಂಚರಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ಮೋಪರ ಹಳ್ಳ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8B ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೊತ್ತನಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹಯ್ಯೂನಪಾಳ್ಯ 

) [ ಅಗಳಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕಾಲೋನಿ: 

5 ಸಲನುಂಗಲ ಸಾಗಾ ನವ್‌ ನನಾಮಾಯ ನಾನ ಸನಾಯದ 
1 ಸೆಲಮಂಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಲೂರು ಹೋಬ ಉಡ್ಡಂಡಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಗಳು 
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ಹೋಂಡಾ 


ಮನೆಯವರೆಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ. ೦.೦೦ ರಿಂದ ೦.4೦5 


ಕ. 
Ka ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ. ವಿಷರ 
ಸಃ ಸೆ ಭಿ 
1 2 Kc 4 
ಹಚಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜನಗಾ. ಗ್ರಾಮ ಪಿಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪಿಯ. ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪ' ಗ್ರಾಮದ ಕೆತ್ರೀನಾ ಬೇಣು ಸಿದ್ದಿ ಮನೆಯಿಂದ 
z ಸುಹಾತಾ ಸೋಮಾಪುರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸ.ನಿ. ಗೆಬಾರ ನಿಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಟ್ಲರುತ್ತದೆ. 
ಹೆಜಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಟ್ಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ತಣ್ಣಿಣೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ. ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಬೋರವೆಲ್‌ 
ಕೊರೆಯುಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಥಂತಧಟ್ಲರುತ್ತದ. 
ಹಳಯಾಳೆ ಹಳಯಾಳೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತತ್ವಣಗಿ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದಣ್ಣರುವ ಸಿದ್ದಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದುವ ಪ್ರಾಥಖಿಕ 
4 ಶಾಲೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ. 3 ನಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಟ್ಲರುತ್ತದೆ. 
ಹಳಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಣ್ಣಗೇರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಪಾಯತ್‌ ಕೂಗ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲ ಎಲ್‌.ಇ.ಡಿ. 
5 ಅಢಕಿನ ತಟ್ಣೀ1900 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ತಟ್ಣಣೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಯ್ದ ಸ್ಥಳಗಳದ್ಲ: ಎಲ್‌.ಇ.ಡಿ. ದಾರಿ ದೀಪ | ಸ ನುಣಾರಿ ಮುಕಾ ಹಂತದಟ್ಪರುತ್ತದೆ. 
ಅಳವಡಿಸುವುದು kk ಘ್‌ 
[| 
ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಟ್ಣಗೇರಾ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಚಾಯತ್‌ ತಟ್ಟಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಪರ್ತುಲಗಳಲ್ಲ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
[5 ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಣ್ಲರುತ್ತದೆ. 
; ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ನಾರಾಯಣ ಗಾಡೇಕರ ಮನನೆಯಂ೦ದ ಸಾಯ 'ಮೊನಖ್ಟಾ ಸಿದ್ದಿ ಮನೆಯರೆಗೆ 
7 ಗಟಾರ ಮತ್ತು ಉಳದ ಭಾಗದೆ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಟಣ್ಲರುತ್ತದೆ. 
ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತತ್ನಣಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮ ಎಸ್‌.ಅ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿಮೆಂಬ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
pi ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ. ಚರಂಡಿ ಮುಂದುವರೆಸುವುದು. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಣ್ಣರುತ್ತದೆ. 
f2 ಹಳಯಾಕ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣ್ಣವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಸತ್ಯಪ್ಪಾ ಮುತ್ತವಾಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ. ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಟ್ಲರುತ್ತದೆ. 
} ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಸಿರ್ಮಾಣ. ಘ 
8 ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಗವತಿ: ಗ್ರಾಮದ ಗಪಾರಸಾಖ ಖಾಳೆಗುಂದಿ' ಮನೆಯಂದ ಮಾಸೇಸಟ್ಟ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ಷಾಯ ಹಂತದಲರುತದೆ. 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. ಜ್‌ ಸ 
ಹಳಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಗವತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಯಪಟ್ಟಣ. ಬಾಳೆಶೆಟ್ಣ ಮತ್ತು ಭಾಗವತಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
by ತ ಸ್ವೇ ಹಂತದಲಣ್ಲರುತ್ತಡೆ. 
್ಕ ವರ್ಗ ಕಾಲೋನಿಗೆಳಳ್ಸ .ಎಲ್‌.ಎ.ಡಿ. ಬಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಕಾಮಗಾರಿ:ಮುಕಯ:ಪತದಣ್ಣರುತ್ತ 
KN ಹಳಿಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ' ಭಾಗವತಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾವಲಸಾಬ. ಗುಂಜಾವತಿ ಮನೆಯಿ೦ದ ಇಸ್ಕಾಇಲ್‌: ಮುಜಾವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ-ಮು್ತಾಯ ಹಂಪದಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 
ಪಾದಜಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ನ 
ಬ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯ ಜೋಯುಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳವಿ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯತಿಯ ನೇತುರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಸಿದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಟ್ಲರುತ್ತದೆ. 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ. ಜಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡೊಂದ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಜಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜದ್ರಳ್ಟ ಸುರೇಶ ಸಿದ್ದಿ ಮೇಅನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಂಕ್ರಿೀಟಕರಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ. ಹಂತದಣ್ಲರುತ್ತದೆ. 
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ಸೋಘುವಾರಪೇಟಿ 


ವಳಗುಂದ ಪ.ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿ 


ಶಕ್ರ. 
ಥಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
1 2 kc] 4 
1 ಅಹಿರಸೆಂಗ 
2) ಲಚ್ಯಾಣ 
3) ಭುಯ್ಯಾರ 
[] ಇಂಡಿ elt 'ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
6) ದುಕ 
7) ಸಾತಲಗಾಂವ ಪಿ.ಐ 
ಜಲ್ಲೆ: ಕೊಡಗು, 
1 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಸುಣ್ಣದ ಕೆರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
p ಸೋಮವಾರಪವಿ ಚಕ್ಕಪ್ನಾಗೇರೆ KE ಹಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3 ಸೋಮಬಾರಖೇಟಿ ಹಾರೆಹೊಸೂರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಚಿಕ್ನಬ್ಲೂರು' 'ಹಾರ್ನಗಾಂಡದೆ 
37 ಸಾಘುವಾರತಾವ ಡೊಡ್ಗಮ್ಧೂದು ಫಾನಾಸಾಂದಿಡ 
[5 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಭರಡಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
7 ಸನಾವಾವಾಕಪಾದ ವಾಲ್ಲೂರು ತ್ಯಾಗತ್ತೂರು ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
[2 ಸೋಮುವಾರಪೇಟಿ ಕಟ್ಟೆಹಾಡಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
9 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
10 ಸೋಮವಾರಪೇಟಿ ಕಟ್ಟೆಪುರ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
1 ಸೋಮುಪಾರಖೇಟಿ ಪೆಂಡೆ' ಬೆಟ್ಟ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿ 7 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
12 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಯಲಕನೂರು ಹಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
13 ಸೋಮವಾರಖೇಟಿ ಆಡಿನಾಡೊರು - ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
14 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಹುದುಗೂರು ಗಂದದ ಹಾಡಿ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
15 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಹುಣಸೆಪಾರೆ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, 
15 ಸೋಮಪಾರಪೇಟೆ ಗೋಣಿಮರೂರು ಪ.ಪರ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
17 ಸೋಮವಾರಪೇಟಿ ಸಂಗಯ್ಯೂನಪುರ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿ ಪಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, 
18 ಸೋಘುವಾರಪೇಟೆ ದೊಡ್ಡಬೆಟಗೇರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, 
1 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
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ಹ 2 ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
1 ೩2 3 4 
47 ಮಡಿಕೇರಿ. ಮೇಕೆಕೊಪ್ಪಲು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಪಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
48 ಮಡಿಕೇರಿ ಬದ್ಧಂಡತಟ್ಟು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
49 ಮಡಿಕೇರಿ ಹೌರವಸಾಡು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ: ಪ್ರಗತಿಯಣ್ರದೆ, 
5೦ ಮಡಿಕೇರಿ. ಹೌರವಸಾಡು ಪರಿಕಿಷ್ಣ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರಗತಿಯೆಲ್ಲದೆ. 
51 ಮಡಿಕೇರಿ ಕೆಟ್ಟೆಮಾಡು. ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರಗತಿಯೆಲ್ಪದೆ. 
ಠಂ ಮಡಿಕೇರಿ 2ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
ರತ 'ಮಡಿಕೇರ ಸನಾ ಪ್ಲಾಂಗರ ವರಿತಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಣೋನಿ ಪ್ರಗತಯಣದೆ: } 
CEN ಮಡಿಕೇರಿ ಪರಡ ಕಾಲೋನಿ ಗಾಅಬೀಡು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
ಠರ ಮಡಿಕೇರಿ ವಾಟೆಕಾಡು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
5 ಮರಿಕಾ ಪಂಪತಳ ಪೆಣ್ಣತ್ಯೊರು ಪ್ರಗತಯ್ದಣದ. 
57 :ಫಿರಾಟ್ಛಪೇಟೆ ದೊಡ್ಡರೇಜ್ಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ. 
| ರಕ ವಿರಾಜಪೇಟೆ. ಅವರೆಗುಂದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ, 
೮9 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬೊಮ್ಮಾಡು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
60 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಚಂದನಕೆರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. | 
6; ನರಾಾಷಾಡೆ ತಸಾಎನತರ | ಹೊಣನಗೊಂಡಿದೆ 
[7 ನನಾ ನಮಷ್ಯವಪಷು ಸಾನ ಸಾರಾಗೂಂಡಡ 
63 ವಿರಾಜಪೇಟಿ ಅಂಚೆತಿಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರಗತಿಯಭ್ಲದೆ. 
64 ವಿರಾಭಿಪೇಟಿ ಆಸ್ತಾನ ಹಾಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಳ್ಲಿದೆ, 
[7 ನರಾಏಪೇಟಿ ಕದಮಲ್ಟೂರು ಪ್ರಗತಿಯದೆ: 
66 ವಿಠಾಹಿಖೇಟೆ 'ಸಲ್ಲೂರು ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
67 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಿತಿಮತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾರೆಕಂಡಿ ಪುಗತಿಯಟ್ಣದೆ. 
68 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೊಧ್ಗನಹೆಡ್ಗು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
69 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮರಪಾಲ ಮುಖ್ಯುರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಂಬುಕಾಡು ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರಗತಿಯಲಣ್ಲದೆ. 
70 ವಿರಾಅಪೇಟಿ ಚೀಣಿಹಡ್ಡು ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪದೆ: 
71 ವಿರಾಹಿಪೇಟಿ ದೊಡ್ಡರೇಷ್ಟೆ ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಚಿಕ್ಕರೇಷ್ಟೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
72 ವಿರಾಹಿಪೇವೆ ಪೂಕಂಡಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
5 ಇನಾಾತಾಡ ಫಾಷಮೂತ ನಾಕಾನ ಫಾರಾಗೂಂಡಡ 
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ತ್ರ. 
pe ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ: ಹರತಗೆಳ ವಿವರ 
1 2 Kc] 4 
14 ಶ್ಯಂಗೇರಿ ನೆಮ್ಕಾರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾಗತಿಯಣ್ಲದೆ 
15 ಶೃಂಗೇರಿ ಎಸ್‌.ಕೆ.ಬಾರ್ಡ್‌ರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರುಗತಿಯಲಣ್ಲದೆ 
16 ಕೊಪ್ಪ ಅತ್ತಿಕುಡಿಗೆ (ಗುಡ್ಡೆ ತೋಟ) ಕಾಮಗಾರಿ: ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಡೆ. 
ಜಲ್ಲೆ:ತುಮಕೂರು 
( ತುಮಕೂರು $ ರ ಗಾಮ: NR 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಳಾವಿ ಹೋಲಳ, ಬಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಣ್ಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ. ೬ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ತುಮುಕೂರು ನರುಗಸಹ ದಣ್ಣ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಸಂಪಕ್ಕ£ರ: y 
2 ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ. ಸಂಪರ್ಕರಸ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲ್ಯನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಬಳ್ಳಾಪುರ ಎಸ್‌.ಐ. ಜನಾಂಗದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಿಂಹನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ |" , 
೨ | ಪಂತಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ aD eed ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
ps ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಹೋಬಳ ಸೋರೆಕುಂಟಿ ಧರ್ವಯ್ಯನವೆರ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡೋಬಳಯ್ಯಸವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಹೋಬಳ ಕಲ್ಲಬ್‌ಕುಂಟಿ ಪುಚ್ಚಿಯ್ಯಸವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಟ ಜನಾಂಗದ ಗಂಗಯ್ಯಸವರ 
j ¥: ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
5 | ಯೂಕಸಬಾ ನೇತ್ರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಳಮಗಾರಿ'ಪುಣಸಿಯಭ್ಞದೆ 
ಈ ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂಳೂರು ಹೋಬಖಳ ಚಕ್ಕಸಾರಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿಯ. ಲೇಲ್‌ ಗೆಂಗನನಯಕನ § 
ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗಸವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
3 ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಸಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಕಾಲೋನಿ ರಂಗಯ್ಯನ” ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಗಂಗೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ xf 
ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
pe ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬೂರು ಹೋಬ, ತುಮಕೂರು ಕುಣಿಗಲ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರೇವಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ) ನನಿಯಕ”ರ ೫. 
ಲೋಕಸಭನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ 
ತುಮಕೂರು 
. ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ವ 
© ಲೊಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಾ ಹೋಖಳ ಕಲ್ಲಟ್‌ಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಕಾಲೋನಿಯೆಲ್ಲ ಸಿ. ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ತುಮಕೂರು ' ಂ, 
10 ಟೋಕೆಸಲಾ ಕೇತ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿಕ್ಷಕೊರಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಹೈಮಾಸ್‌ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
44 ಖ್‌ 
1 ಸುಮನೂರು ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮುದಟ್ಲ' ಹೈಮಾಸ್‌ ದೀಪ: ಅಳೆವಡಿಸುವುದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 7; ಕ್ಷ ಛೇನಹಳ್ಳ ಭು ಈ ಸ್ರ! [ 
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ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ಪವರ 
1 2 [C3 4 
34 ಪಾವಗಡ ಬ್ಯಾಡನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, 
35 ಪಾವಗಡ ನೆ.ಏ.ಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಣ್ಣ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜೀದಿ ದೀಪ' ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಣತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
36 ಕೊರಟಗೆರೆ ಬತ್ಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಎಲ್‌.ಇ.ಡಿ ಜೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಲದಾಜುಪಟ್ಲ ಸಲ್ಲಸಬೇಕಿದೆ. 
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8 ಮುತ್ತಿಗಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಓಬಯ್ಯೂನಹಟ್ಟಿಯ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
[) ಹೊಸಹಟ್ಟ. ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
10 ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಅ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪದೆ 
1 I” ಗೌರಸಮುದ್ರ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
12 ಮೇಅನ ಕಣಿವೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸ PAS 
13 ಅಶೋಕ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಪುಡ ಎಸ್‌:ಅ.ಕಾಲೋನಿಯ ತಿಮ್ಮೃಣ್ಣಸವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗಿನ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
14 ಹನುಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋಸಿಯಟ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
15 ಐಯ್ಯನಹಳ್ವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ:ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಣತಿಯೆಲ್ಲದೆ 
16 ಸೂರಮ್ಮನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಪುದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯ ಖಾಪಡಿ. ಮುಂದೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣ£ ಗೊಂಡಿದೆ 
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44 ರಾಯನಹಳ್ವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಅ:ಶಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ -ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟಾ್‌ ಜೀದಿ ದೀಪ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
45 ಪಾಮೇನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ಜದಿ ದೀಪ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
46 ಚೆಳಕೆರೆ ಸುಲ್ದಾನಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ಜದಿ ದೀಪ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
47 ಪಈಕುವಸಾರು ಹೋಬ ಕೌಂಡ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಅಸಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ನಿಡ್ಯುತ್‌ ಖುನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ಜೇದಿ ದೀಪ್‌ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
48 ಬಂಗಾರಕ್ಕನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ: ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಣ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ಜದಿ ದೀಪ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
49 ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋಸಿಯಟ್ಲ ವಿಯ್ಯುತ್‌ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ಬದಿ ದೀಪ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5೦ ನಗರಘ್ವ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಂದ ಅರಆ ಮರಡವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ: ಪಗತಯಣ್ಣದೆ 
ರ ಸಗರಘಣ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಅರಳ ಮರದಿಂದ ಕರಿಯಮ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ:ರಸ್ತೆ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
[2 [ ಗುಂಅಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಮೇಷ್ಟು ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ. | ಪ್ರಗೆತಿಯಲ್ಲದೆ 
53. ಗುಂಜಗಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಮೇಷ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ಐನಹಳ್ಳ ರಾಜಣ್ಣನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದ 
ನ ಸಾಗನೂರ ಗ್ರಾಪಾದ ಎನಪ್ಯಾ ರಾಜಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಠಾಶ್ಟರಯ್ಯ ಮನವರೆಗೆ ೩ಸ.ರಸ್ತೆ ತ್ರಗಾಯ್ಯಣದೆ 
ರರ ಹೊಳಲ್ಲಿರೆ ಗುಂಜಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್‌:ಟ:ಶೇಬರಪ್ಸನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ:ರಪ್ರೆ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
56 i ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ಇಸ್ಸಾಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಜಗಧೀಶ್‌ ಮನೆಯುಂದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಠ7 | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ಇಸ್ಸಾಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಳಾಳಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 33] 
ರಣ | ಹೋಮಾರನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮನ ಮನೆಯುಂದ ಶಿವಣ್ಣನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. AS ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ರಂ ಫನಮಾಕನಷ್ಠಾ ಗ್ರಾಮದ ಕವಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಪಸುಮುಂತಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರೆಣ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ರಗತಿಯಟಣ್ಣಡೆ 
60 ಗೂಳಹಣ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕರ ಕರಿಯಷ್ಟುನ ಮನೆಯುಂದ ವಸಂತಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ೬ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
61 ಗೂಳಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಷನ ಮನೆಂಖಂದ ಶಿವಣ್ಣನ ಮನೆವರೆಗೆ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಹಾಗೂ ಸಿನ್ಫನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
62 ಗೂಳಹಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರ್‌ ಪದ್ರಪ್ಚನ ಮನೆಯಿಂದ ಪೂಜಾರ್‌ ಸುರೇಶ್‌ “ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
6ಡಿ ಗೂಜಹಟ್ಪ-ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕರ ತಿಮೃಜ್ಞ ಮನೆಯಿಂದ ಅರಳಮರದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ & ಡೆಕ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
64 ಫಗ ಡ.ಅ.ವಟ್ಷಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯನಾಯಕನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗನಾಯಕನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[1s] ಗೂಳಹಟ್ಟ - ದುಗ್ಗಾಪರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಗೋಣಿ ಮರದದಿಂದ ಮುಗಳ ಕಟ್ಟೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃಧ್ಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
66 ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸುನಂದಮ್ಮನ ಮೆನೆಯುಂದ ನಾಗಪೇದಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
67 ರಂಗಷಪ್ಪನೆಹಳ್ಣ ಗೇಟ್‌ ಹತ್ತಿರ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಸುವುದು ಪಗತಿಯಣ್ಣಬೆ 
68 ರಂಗಪ್ಪನಹಳ್ಳ ಗೇಟ್‌ ಹತ್ತಿರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಲ್ಪಸುವುದು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
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ಶ್ರ 
ಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
1 2 kc] ಸ 4 
ಸನ ಖೌಳೆಗೆರೆ. ಗೌಡರ: ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗಾರಹಳ್ಳಿಂಖಂದ ಖೌಳಗೆರೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ (ದಡ್ಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ) ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ iselied 
ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ 4 
೨8 ಕಾರ್ತಿಕೇಯನಹಣ್ಣ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯೆಟ್ಲದೆ 
ಪ ಅ.ಆರ್‌. ಹಳ್ಳ ಪಂಚಾಯುತಿ ಅ.ಆರ್‌..ಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಕಲ.ಓಿಬಯ್ಯ ನವರ ಮನೆಯುಂದ' ಮಥ್ದೆಹಣ್ಟ ವೆಂಕಬೇಶಪ್ಪನವರ ಗಿತಿಯಣಡದೆ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ' ಪ್ರ ಣಿ 
ಖಚ್ಚಯೋರನಹಛ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಹೋಬಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೋರಮ್ಮನಪರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎಸ್‌.ಟ 
100 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ fo k 
ತ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4 ಪ್ರೆಗತಿಯಣ್ಣದೆ 
6 ಕೋಗುಂಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯುತಿ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಮ್ಮನಫಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ. ಕಾಲೋನಿಯ. ಬಸ್‌ ನಿಲ್ಲಾಣದಿಂದ sbRertbead 
ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ:ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
pe ; ಹಿರೇಪಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಿ ಬಡಗಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ರವರ 'ಮನೆಯುಂಬ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲರುವ' ಜ್ಞಾನೇಶ್ಛರ್‌: ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಣದೆ 
: ನಿರ್ಮಾಣ. 
bal ; 
103 ; ಗಿರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜುರವರ ಮನೆಯುಂದ ಪಾಲಕ್ಕರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪ್ರಗತಿಯಟ್ಲದೆ 
} 
104 ‘ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋಸಿಯ ಕಮ್ಮಾರರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾಲಕ್ಷರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
p H 
PE ಪಾಲನಾಯಕನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಮ್ಯನಹಳ್ಳ ಪಾಲನಾಯಕನಕೋಟೆ: ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಳಗೆ 'ತಿಪ್ಪೇಸ್ಥಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಪಗತಿಯಣದೆ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ; id ಇ 
106 ಆರ ದೊಡ್ಡ ಉಳ್ಳಾರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಅ.ಕಾಲೋನಿಯಳ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
4 | 
ಸ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳ' ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋನಿಯೆ ಕಂಬಾರ್‌ ಶೇಖರಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ: ಕ್ಯಾತನಹಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಚ್ಲದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 2 
108 ಡೊಡ್ಡ ಉಳ್ಳಾರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್‌ಸ್ಲಾಂಡ್‌ನಿಂದ ಪಾಲಯ್ಯರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ 
109 ಕಾಲಅವೇಹಳ್ಳ' ಗೌಡರಹಟ್ಟ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂಡ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಡೆ 
1o ಚಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗೌರಮುನ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡೆ ಬೋರಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
Ww ಚಿತ್ರನಾಯಕನಹೆಳ್ಸ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುತ್ತಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
n2 ದೊಡ್ಡ: ಉಳ್ಳಾರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಡಿರಾಮಣ್ಣಸ- ಮನೆಯಿಂದ: ತಿಫ್ಲೇಸ್ವಾಮಿರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
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ಹ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ: ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
1 2 8 & 
131 ತಳವಾರನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಟ ನಿಂಗಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಫಟ್ರಹಳ್ಳ ಕಾಲುವೆ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ, ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಡೆ 
132 ತಳಪಾರನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಳಗಳಹಣ್ಟ ಸಿದ್ದಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಚರಂಡಿ & ಡಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
133 ತಳವಾರನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರ್‌ ನೆಬಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಮೊಳಕಾಲ್ಕೂರು ಸಿದ್ದಯ್ಯಸ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಮೊಳಕಾಲ್ಕೂರು 
ys ತಳವಾರನಸಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆವರಗ ಇ.ಎ.ರಸ್ಷ ಸಮಾನ. ಪಗತಯ್ಯಾಡ 
135 ತಳವಾರನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸರ ಓಭಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ.ಚಿ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
136 ತಳವಾರನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಓಬಣ್ಣನ ಮನೆಯಂದ ನಲ್ಲರವಯ್ಯ ಮನೆಪರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲಡೆ 
137 ತಳವಾರಸಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಲಣ್ಣ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ರಗತಿಯಲಣ್ಲದೆ 
ಜಲ್ಲೆ: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 
TT ಸಾಮಾನ ಸಗಾಷಾದ 
2 ; ಜ.ಬೆರ್ಗೋಪಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
3 ) ಎಂ.ಹೊರ್ರಪಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಣಡೆ 
pi i ನನ್ನಾ ಪಗಾಷೊಡ 
5 ಬಾಗೇನಲ್ವ ತುಂಣ್ಣಪಣ್ಲ SEE ಸಗನಾಷ್ಠಾಡ 
s | ವಸಂತಪುರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
Fe ಬೆಲ್ಲಾಲಂಪಲ ನಾ 
8 ಪೆಮ್ಮೇಗಾರಪಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
p | ಮೊಯುಪಣ್ಲ ಪ್ರಗಾಯಜ್ಞಡೆ 
10 ಗುಡಿಬಂಡೆ ಅಂಗಾಲಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
p ಹನುಮಂತಪುರ 'ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
12 ಚಕ್ಸಬಳಸ್ಸಮರ ನಶಿಕುಂಬೆ ಹೊಸೂರು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
13 ಉದಯಗಿರಿನಲ್ಲನಹಳ್ಟ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ 
14 ಮಿನಕನಗುರ್ಕಿ ದಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
15 H ಸಿಂಗಾನಹಳ್ಟ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಡೆ 
| ಮಾಚೇನಪ್ಯ ಪ್ರಗಾಯ್ನಾಡ 
[ | ಇಷ್ಠಾದನನ್ನಾ ತಣಾಯ್ಞಾಡ 
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ತಃ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿಪರ 
TRONS ವಿ 3 pS 
ಜಲ್ಲೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆ 

ಮಂಗಳೂರು od ಪ್ರಗತಂಯ್ಯಾಡೆ 

2 ಕುದ್ಧೋರಿಗುಡ್ಡೆ ಪ್ಲುಗತಿಯಲ್ಲದೆ 

1 ಇರಾ ಪುಗತಿಯಲ್ಲದೆ 

2 ಬಂಟ್ದಾಳ. ನರಿಂಗಾನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 

FS : ಫಾಕಪುಣಿ ಪೌಗತಯಣ್ಣಡೆ 

1 | ಬೆಳ್ಲಂಗಡಿ. ಹಿಡಿಳ್ಲಾಳ ಪ್ರಗತಿ 

1 ಆಲೆಟ್ಟಿ ಮುಗಿದಿದೆ 

2 ಮರ್ಕಂಜ ಮುಗಿದಿದೆ 

[] ಪೆರುವಾಖೆ ಮುಗಿದಿದೆ 

4 ಸುಳ್ಯ ಪರಿವಾರಕಾನ ಮುಗಿದಿದೆ 

[d | ಗುತ್ತಿಗಾರು. ಮುಗಿದಿದೆ 

6 ; ಅಜ್ಜಾವರ ಪ್ರಗತಿ 

7 ಮಂಡೆಕೋಲು ಪ್ರಗತಿ 

E ಹೆಳೆನೇರಂ8 ಮುನನಡ 

ಜಲ್ಲೆ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ 

1 ಕಲ್ಲಾಪುರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 
2 ಮೇಅನ ಕುಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ: 
[cd ಮೇಲಅನ ಕುಂಚೇಸಹಳ್ಳಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 
4 ಅನವೇರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ: 
[] ಶಿವಮೊಗ್ಧ ಯಡೇಹಳ್ಳಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ" ನಿಂಬೆಗೊಂದಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, 
7 ಕನಸಿಸಕಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಡೆ. 
[2 ದಾಸರಕಲ್ಲಹಳ್ಳ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, 
9. ಕುಂಸಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 
10 ಕೋಹಳ್ಳಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 
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ಫ್ರ. 
3 ತಾಲ್ಗಣ್ಸಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
1 2 kc] 4 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಸ್ಥಳೀಯ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) 
36 (ಶ್ರೀ ಆರ್‌.ಪ್ರಸನ್ನ ಚ.ಜೀರನಪಳ್ಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
ಕುಮಾರ್‌) 
37 ಸಾಗರ ಹೆಗ್ಗೋಡು ನಾರಂಾನಪಾಪು. 
[38 ಸೊರಬ ತಲಗುಂದ ಪ್ರಾರಂಭನಲೌಕು. 
3 ಹೊಸನಗರ ಸಿದ್ಧಾರು ಪ್ರಗತಿಯಣದೆ. 
40 ಬೇಳೂರು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
[ 
41 ; ಕಬಳೆ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ 
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕ 2 le 
48 ರ್ಯಾವೆ ಪ್ರಗತಯ್ಯಣಡೆ. 
8 | ಪೈಸೆ ಪ್ರಗೆತಿಯೂಡೆ. 
44 H ಸುಳುಗೋಡು ಗತಿಯಟ್ಣದೆ, 
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪ್ರ ಛ 
4 ; ಮೇಲುಸಂಕ ಪ್ರಗತಿಯಳ್ಲಬೆ: 
46 } ಆಯನೂರು ಪ್ರಗತಿಯಲುದೆ. 
47 ಜೋರಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ. 
48 ತರಗನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ. 
4೨ ಹೊಳೆಬೆನವಳ್ಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
5೦ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 'ಹೊಳೆಪಟ್ಟ ಪ್ರಗತಯಿಡೆ. 
Fe ಗ್ರಾಮಾಂತರೆ ಪೇಡರಹೊನಪ್ಯ ಪ್ರಗಾಯಿಣ್ಲಡೆ. 
6ಂ ಬಸ್ಸಿಕೆರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
೮3 ಅಗಸನಹಳ್ವ ಪ್ರುಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
54 ಇಟ್ಣಿಗೆಹಳ್ಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ, 
೮5 ಮೈೌದೊಳಲು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
ಜಲ್ಲೆ: ಬಳ್ಳಾರಿ. ' 
೪ ಇನ ಸೊಲದಹಳ್ಳ ಪ್ರಗತಿಯಟ್ಲದೆ. 
ದ. ಕನ ಸಿದ್ದಯ್ಯನಹಣ್ಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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ಕ. 
Ke ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
ಸಟ H 
t p kc] pS 
22 ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮೊದನೆಗಾಗಿ 
ರ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
pre ಸೋಮುಸಮುದ ಅಲಿದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಸುಮೊದನೆಗಾಗಿ 
ಸ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ ಸಣ್ಣಪಲಾಗಿಚೆ 
24 ಕಂಸಿ ಬಾಡನಹಟ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಣಯನ್ನು ಅನುಮೊದನೆಗಾಗಿ 
4 ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ ಸಲ್ಲಸಲಾಗಿದೆ 
— 
{ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮೊದನೆಗಾಗಿ 
25 } ಮುಷ್ಗಗ!ಃ 
| ಫಗಣ್ಟ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ ಸ್ಣಸಲಾಗಿದೆ 
en 
26 H ಕೆದಗೆಟ್‌ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 'ಅನುಮೊದನೆಗಾಗಿ 
ie ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಣಗೆ ಸಲ್ಲಸಲಾಗಿದೆ 
7 H ಕಪೆಟ್ರಾಳ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. 
E72 ಸಂಡೂರು ಸರವ ಮಾ್ಞಾಯಗಾಂಡಡೆ. 
2೮ ಡಿ.ಅಂತಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್‌ ಪ್ರಗತಿಯೆಟ್ಲದೆ. 
80 ಕೆ.ರಾಂಪುರ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
81 ದರೂರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಣದೆ, 
KY ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಹಾವಿನಾಳ್‌ ಮುಕಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 
ಡಡ ಇಕಾಪ ಪಾಕ್ತಾಗಾರಡಡೆ; 
34. ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಕರೂರು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 
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ಸ Vo ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಂತಗಳೆ.ವಿವೆರ 
>} H 
1 2 8 4 
54 ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳಾರಿ ನಗರ 16ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ಇಂದಿರಾನಗರ 
55 ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಗರ 156ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ಇಂದಿರಾನಗರ 
ನನ ಕಾಸ ದೇವಸಮುದ್ರ: ತಂಕ್ಷ ತಾಲೂಕು 
೮7 ಕಂಪ್ಲಿ ಸನಾಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಕಂಫ್ಲಿ' ತಾಲೂಕು ಜಕರ ಜಮಾದಿ ನಡ 
58 ಸರ 'ದೌಷಸಮುದ್ರ, ಕಂಭ ತಾಲೂಕು ಸಡನತಾತ್ಯರ:ಅನುವೆಸಂದನೆ: ನಿಡಲಾಗಿದೆ. 
ಜಿಂ ಹೊಸಖೇಟಿ ಹೊಸಪೇಟಿ ನಗರ, 3ರನೇ ವಾಡ 
60 ಹೊಸಪೇಟಿ ಹೊಸಪೇಟಿ ನಗರ, 35ನೇ ವಾರ್ಡ 
61 ಹೊಸಪೇಟಿ ಹೊಸಪೇಟಿ ನಗರ 
ಜಲ್ಲೆ: ಕಲಬುರಗಿ ' 
ಅಫಜಲಪೂರ 
1 (ಕಲಬುರಗಿ ಹೆಸನಾಪೂರ ಪ್ರಗತಿಯಳ್ಲದೆ 
ತಾಲುಕ್ನಕು) 
2 ಚಿಂಚೋಳ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕು ನಾನ್ಯ'ಪಾಸಶರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ 
{ ಬರಬೇಕು 
. ಸ 
3 ಚತ್ಪಾಪೂರ ಮಾನ್ಯ. ಶಾಸಕರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕು ಮಾನ್ಯ. ಶಾಸಕರಿರಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟ 


ಬರಬೇಕು 


4 ಬೆಳಮಗಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕ ಬರಬೇಕು 
° | ಶಹಾಬಾದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು 
ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ: 
[5 ಕಲ್ಲಕುಟಗಾ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು 
7 ಕಾಳಮಂದರಗಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ. ಬರಬೇಕು 
B ಆಪ್ರಯಕಾಟೋನಿ' ವಾರ್ಡ ನಂ:೦6 ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು 
9 ಸಂಜಯಗಾಂಧಿ ನಗರ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು 
10 ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು: 


" ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ 


ಸಂಜಯಗಾಂಧಿ ನಗರ 


ವಾರ್ಡ ನೆಂ: ೦೮ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ`ಬರಬಖೇಕು 
ವಾರ್ಡ ಸಂ: ೦6 ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು 
ವಾರ್ಡ ನಲ: ೦5 ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು 


ವಾಡ ನಂ: ೦೮ 
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ನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ 
1 2 8 4 
40 ಚಿತ್ಪ್ನಾಪುರ ದಿಗ್ಣಾಂಪ ಅಂದಾಖು. ಪತ್ರಿಕೆ' ಬರಬೇಕು 
41 ಚತ್ತಾಪುರ ಪಜ್ಞಾ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕು 
42 ಜೇವರ್ಗಿ ಯಡ್ರಾಮಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕು 
43 ಅಫಲಪೂರ ಮಣ್ಣೂರ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕು 
44 ಅಫಜಲಪೂರ ಮಾಶಾಳ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
45 ‘a ನಸೀರವಾಡಿ: ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ ಬರಬೇಕು 
pS ಆಳಂದ ಇಪಕಗಾ (ಈ ಅಂದಾಜು .ಪಣ್ಣ ಐರಪೇರು 
47 ಖಂಡಾಳ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
| ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಃ 
48 ಚಿಂಚೋಳ ಸಕರಿಂದ ರಗ: $ 4 
ಷೊ ಮಾಸ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕು kets 
: ಮಾನ್ಯ, ಶಾಸಕರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟ 
49 ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮಾನ್ಯ: ಶಾಸಕರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕು ಬರಬೇಕು 


೮೦ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬೆಳಮಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ ಬರಬೇಕು 

51 } ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಅಂದಾಜು:ಪಣ್ಟ ಬರಬೇಕು 

52 ಪರಣಸಿರಸಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕು 

53 | ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಣ್ಣಿ ಬರಬೇಕು 

ಕಲಬುರಗಿ -ದಕ್ಟೀಣ § 

64 i ತಾಜ ಸುಲ್ದಾನಪೂರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಣ ಬರಬೇಕು 

ps) ತಾಜ ಸುಲ್ದಾನಸಪೂರ ಅಂದಾಜು ಪಣ್ಣಿ ಬರಖೇಕು 

56 ಕಲಬುರಗಿ: ನಗೆರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ: ರರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ: ಬರಬೇಕು 
ಮಾನ್ಸು: ಶಾಸಕರಿಂದ 'ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟ 

57 ಹೇವರ್ಗಿ ಮಾಸ್ಯ ಶಾಸಕೆರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟ ಬರಬೇಕು ಸ್ರ ಶಾನಕಂಂದ ಸತಾ 4 

bi ಬರಬೇಕು 
58 ಜಾಕನಪಲ್ಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ. ಬರಬೇಕು 
59 ಹಲಗನಳ್ಟ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ ಬರಬೇಕು 
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| p ತ 4+ 
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10 ರಾಜಸಾಳ J ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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Fo ಸುಲ್ತಾನಖಾದ ಹಾನಾಸಾಂಡಿದೆ 
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ಶತರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


13ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ 
8ಹೇ ಅಧಿವೇಶನ 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 7 : 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡ ಆರ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ (ಯತ್ನಾಳ್‌) 
(ವಿಜಯಪುರ ನಗರ) 
ಉತ್ತರಿಸುವೆ ದಿನಾಂಕ : 16-03-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
SS 
ATS NEN 
) iy ಲೋಕೋಪಯೋಗ' ಇಲಾಪಯ | 20530 ಾಾಭಿನಲ್ಲಿ 
| | ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ | ಇಲಾಖೆಯಡಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ವಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು 
| | ಮಾಡಲು ಅನುದಾನವನ್ನು | ಕಾಯ್ಕಿರಿಸಿರುವ ಅಸುಬಾನೆ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಳ೦ಚಂಶಿದೆ: 
{ | ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ; ಸದರಿ ಅಸುದಾನಬೆನ್ನು ಯಾವ (ರೂ. ಹೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ) | 
; | ಯಾವ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಚಿ !; RN rg 
| | ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; (ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು) } | 
| | 
| 
| | 
f 
[| 
| 
| 
| 
ಮತ್ತು 
| ನಿರ್ವಹಣೆ 1269/00 
; | al ಪಿ! ಟಿಎಸ್‌ ಮ್‌ 
| ರಸ್ತೆವಾರು  'ವಲಯಗಳಿಂ। y ಚಿಕೆ | 
ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ; 
ಗ ೨. ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 
ಆ) ಸ್ತಿ ರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಳಪೆ 
| ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ, ಸದರಿ [2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
. | ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಖ್ಯವಹಾಲೆ | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಂಜುರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು | 
| | ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಿರುವುದು | ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ಲಿಯ್ದು, ‘ 
|. | ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ | 
| ಇ (ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಆಈ ಬಗ್ಗೆ | ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು | 
' ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕರಿಹ ತ್ರಮಗಳೇನು: | ಸ್ಲೀಕೃತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. | 
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು x} 
| 


/ | ವಿಜಯಪುರ ಜಿ 

| ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; 
| | ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ' ಅನುದಾನದ 
/ | ಪೊತ್ತವೆಷ್ಟು: ಈಗಾಗಲೇ ಖುಷ್ಟು ದಸ್ಟೆ 
} | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ? 
j | ಅಾಮಗಾರಿವಾರು ಅನುದಾನದ ವಿವರವನ್ನು 
1. ಒಡಗಿಸುವುದು 


ಸರ:ಲೋಇ/281/ಉಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕಛೇದಿ) 
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| ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ | 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಂಜುಲಾದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 
ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ | 
ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ | 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರೆಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. | 
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0.00 

[ಜೇಲೂರು 0.00 
[ಹಾಸನ 7000.00 3000.00 
ನಳನರಸಾಪುರ 1 000 
ಅರಕಲಗೂಡು Bf TY 000 
ಸಸಪೇಶ್‌ಪುಕ | 00 1 
1 CST 0:00 1.00 | 3000.00 0.00 3090.00 
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ಶೃಂಗೇರಿ T 0.00 
ಮೂಡಿಗೆರೆ } 1700.00 1700.00 
[ಚಿಕ್ಕಮುಗಳೂರು 1105.00 1600.00 
ತರೀಕರೆ | 170000 1700.00 
ಕಡೂರು I 1700.00 1700.00 
ಒಟ್ಟ" 0.00 006 6205.00 0.00 6100.00 
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Sl NH No. Length ಹಕಕ ed Cost Targetted Revised/ Likely 
SL No | State/UT HAI pipe Project (old/ (KmmyNo ಸಹ se 1 rpc pate of Start; Date as pe date ‘of 
JBROINH New) sanétion Reeln contract completion 
IDCL ಈ 
timate for improvements t0 road + T 
from Jubli circle (Km 433.300 of 
NH-4) to Narendra bypass (Km ony 
5 Karnataka PWD 438.92 on old NH-4) (SH-73 from 4 5.60 71.09 03.06.17 02.05.2018 31.03,2020 
km 229.220 to 223.600} in 
Dharwad city limits (004-KNT-16-17. 
= 831 
F ಮಿ | T rr 
Estimate for imiprovements to road 
from.chennamma circle (Km ' 
407.700 of NH4) to Bankapur 
6 Karnataka | PWD chowk (kn 405:200.on old NH4( |Old NH 4 3.00 27.12.16 30.98. | 24.06.2017 23.05.2018 01.06.2020 
(SH 73 from km 249.00 to Km 
251.00) in Hubballi city limits(064- 
KNT-16-47-830) 
|- EE SE A | 
Estimate of widening from two | 
lane to four lane from km 106 to 
7 Karnataka | PWD 110 of NH 63 Ankola Gooty section 63 4.00 27.12,16 50.24 | 03.06.2017 02.05.18 31.03.2020 
passing through Kalghatagi city 
Limits(063-KNT-16-17-832) 
+ — + rl 
Koppal city timits from kr 2481300 | 
8 | rarhataka | PWD | tokm 2551160 of NH 63, Ankola- 6 636 | 1401-2017 | 83.95 | 28.06.17 | 270518 Ae 
Gooty Section063-KNT-16-17-837} L ಸಳ 
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Widening to two lane with paved 
shoulders from Km. .34.00 to Km. 
70.90 (Maharashtra borderChitapur 


Cross to Yadgiri ) section of NH- 
150 in the State of Karnataka 


‘through EPC mode. (Package-I{NH 
150-KNT-16-17-828) 


SN 


Widening to two/ four {ane with 


12 | Karnataka | PWD 


118.47 end of Yadgir bypass to 


Andhra b 
the state of Karnataka. (Job No: 


2016-17-817) 


13 | Kamataka | PWD 


paved shoulders from km. 79.65 tol’ 


order section of NH 150 in 


17-11:2016 | 344.90 


08.2016 | 329.01 


31 


31.03.2017 


06.02.17 


30.03.2019 


05.02.19 


01.07.2020 


06.08.2020 


Widening to two lane with paved. 
shoulders from Km, 0.00 to Km. 
54,37 (Maharashtra border to 
Bidar) section of NH-50 in the 


Karnataka | PWD 
State of Karnataka through EPC 


14 


mಂರೇ. (Package-I)(NH5O-KNT-16-17 


19.10.2016 | 396:96 


23-03-47 


22-03-19 


22.03,2020 
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Karnataka | PWD 


Widening to two tane with paved 

shoulder from Km 0/00 to 14190 of 

NH-167 (.Hagari- Jadcherla) (NH- 
467-KNT-2015-16- 796) 


Implteme cn 
Bes NH No. Le ed Cost Targetted | Revised/ Likely 
State/UT HAUPWD Project Revised 1 pc. (pate of Start| Date as per date of 
JBROINH ಧಡಕನಿಷ Rs. in contract completion 
(DCL. crore 
Widening to Two Lane with Paved 
Shoulders from Km. 646.324( old 
Ch. km: 603.600 } to Km 658.824 ( 
old Ch. kim:616:100 Jand from Km 
Karnataka PWD 666.124 to Km 669.124 Jewarei - 25.08.2017 | 69.24 25.03.19 31.03.2020 
chamrajnagara section on NH 
1504 in the state of Karnataka 
(Job no: NH-150A-KNT-2017-18-859 
pt 25.08.2017) 
— 


work completed 
03-08-18 | on:03.08.2018 


Karnataka | PWD 


Widening to Two lane with Paved 
Shoulders from Km. 125.626 to 
155.800 of NH-167 Hagari to 
Jadacherta Section in the State of 
Karnataka on EPC Mode (Package- 

1) (NH-167-KNT-2016-17-814) 


22.08.2016 | 175.19 


work completed 


2013 on 25.10.2018 


Karnataka | PWD 


Strengthening with widening to 
two lane from kin 533.500 to km 
554.600, kin 561.650 to km 568.00 
and from km 571.00 to kro 590.50 
of NH-13 Sholapur-Mangaiore 
Section in the state of 


kainataka(NH-13-KNT-2016-17-81 1 


05.08.2016 | 70.94 


work completed 


pl on 28.11;2019 
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26 | Karnataka 


PWD 


Improvements to road for old is 


from Km 70.16 0 74-06 (NH-KNT- old NH-4 
206-2016-17-834) 


10. 


11,1117 


31.03.2020 


a 


|S 


29 


27 | Karnataka 


28 | Karnataka 


PWD 


PWD 


Karnataka 


PWD 


cross to Pandavapura) widening to} 5A 


Kin. 544.20 to 594.00 (Hosmane 


2-lane wih paved shoulder (Job 
No.NH-150A-KNT-2016-17-835) 


Strengthening from Km 40.00 to 
57.30 on NH-207, Sarjapura- 
Dabasapete Section in the State of 
Karnataka. (Job No.NH- 
207/KNT/2017:18-862 


Construction of proposed 4 lane 

RUB and ifs approaches in lieu of 

existing level crossing No.41 at 

Km.366.110 (railway chainage 73/21 234 

3) on NH 234 at Gauribindanur 

bypass Inthe state of Karnataka 

(Job No, NH-234/KNT(8)16-17- 
S&R(B)-014 dt 18.07.2017) 


14.06.2020 


18.07.17 67.13 


25.03.18 


23.09.18 


25.03.20 


work completed 
oni 30.04.2019 


30 


Karnataka 


PWD 


Widening to ‘two lane with paved 

shouider from Kn 194,900 to-Km 
243.200 of NH-234 banavara- 234 

Huliyar Section in Karnataka state 

under EPC mode(Job no: NH-234- 


191.6 


04.10.2018 


03.10.2020 


03.10.2020 


KNT-2017-18-870) 
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Project 
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Date of Start 


Targetted 
pate as per 


contract 


Revised! Likely 
date of 
completion 


33 


34 


Karnataka 


Karnataka 


Improvements to NH-206 Widening 
the road from single lane to two 
lane and intermediate lane to 
pwD 2tane from Km 299.60 to 348.00 in 
selected reaches of Tumkur- 

Honnavara section in the state of 
Karnataka. NH-(206/ KNT 20{6- 
171809) 


Rehabilitation & upgrading to 2 
lanes/2 tane with paved shoulders 
configuration and strengthening of 
Pwo Madhugiri-Chikkaballapura- 
Mulbagal section fran Km 343.800 
to Km 483.151 of NH 234 in the 
state of Kamataka Under NHYIP 
(Lot-l Km.343.800 to 400.330) 


26.07.2016 


31.03.2017 


30.06.2018 


31.03.2020 


2410212014 
&30/07/1201 
4 


168.15 


+ 


Lot-l: 
20.07.2015(5 
6.53 Km) 


Lot t: 
18.07.2017 


31.03.2020 


35 


Karnataka 


T—oreiruction of two lane With 


PWD paved shouiders from km 2.00 to 
km 15.98 (Job no: NH169A:KNT- 


09,01.18 


86.66 


11.03.2020 


06.03.2021 


2017-18-874) 


36. 


Karnataka 


Estimate for the work of widening 

to two lane with paved shoulders 

pwD from km 99.20 (Kottigehara) to km 
443.71 (Mudigere hand post) of NH- 

73 (NH-234) in the State of 
Karnataka 


14.51 


16.10.2017 


48.58 


01.06.2018 


31.11.2019 


31.05.2021 
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“Ecneiruction of 2 lane ROB ‘and its 
approaches in leu of existing level 
crossing No.130 at Km.48.3°on NH 
41 Karnataka {EPC 207 near Koraluru in Kamataka( 
job no: NH:207:KNT(7:2016-17- 
010-S&R(B)) 


- 31.317 4246 | 14.01.2019 13.01.2021 43.01.2021 


ಖು 

Widening to 2+PS from Ke 214.88 
42 |Karnataka |PWD to 235.10 of NH150A (NH450A-KNT- 
2017-18-878) 
Construction of four lane from Ds 
Ch 76.04 (Ex Km 77) to 85.20 (Ex 


15.02.2018 11.04.20 


43 Karnataka |PWD Km 87) from Parkata to Malpe 169A 26.03.2018 | 99.86 29.10.18 28.10.2020 28.10.2020 
t section of NH 169A in the State of 
NN SS ———— 


Upgradation of state highway SH- 
57 to2 lane with paved shoulder 
from km, 432.000 to km. 584.000, 
connecting Chikkamagalur to 
Bilikere via Belur, Hassan, 
Holenarasipura, Krishnarajanagar 
44 Karnataka PWD including 3 tink road to National 
highway( package <M from Km. 
489.845 to km. 537.500)(Hassan to 
Yedegowdanahalli section) in the 
state of Karnataka 


26.03:2018 | 325.86 23.10.2018 22.04.2020 22.04.2020 
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nting Date of 
NH No. ed Cost Targetted Revised! Likely 
gency)N Length | Original 
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Construction of Major Bridge across; 
Sharavathi back waters and 
approaches between Ambargodu & 
50 Karnataka NH(O) kalasavalli of NH369E in the State 369E 6 
lof karnataka ( Job No 
NH369E/KNT2018-19/895 


423.15 | 12.12.2099 “ 44,12.2022 11..12,2022 


7 Construction of major bridge at 
Km,67.139 (parallel to the existing 
bridge) on NH 169A of Thirtahalli 
51 Karnataka |} NH(O) judipi Section in Karnataka (Job 
No.NH-169A-KNT-2018-19-893) 


13:47 | 04.01.2020 03.01.2022 03.01:2022 


ಖಿ 
ವಜ 
$B 


Reconstruction to Two Lane with 
Paved Shoulders from D5.CH. 
442+180 {Ex.Km 448.00) to 
Ds5.CH.485.240 (Ex.Km 494.000) of 
Huliyar to KB Cross section & from 
52 Karnataka NH{(0) {Ds.CH. 5324100 (Ex.Km 533.150) tol 150A 50.06. 
Ds.CH.539+100 (Ex.Km 540.175) 
from KB Cross to Nelligere section 

[ of NH-150A in the State of 
Karnataka through EPC mode,NH- 
150A-KNT-2017-18-890 

| L ವ ವ 


242.61 | 02.08.2019 01.08.2021 01,08.21 
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KRDCL 7 
WCP-1 TE of Road from Bagewadi {NH-4)- Bailhongal - Saundatti 41.02 
WCP-2 WCP2-Upgradation of Road from Bidar Ekhelli Chincholi | 0.00: 
WCP-3 WCP3-Upgradation-of Road from Hassan - Ramanathapura - Periyapatna A: 5152| 
WCP-5 IWCP5-Upgradation of Road from Hirekerur to Ranibennur 1 | 
\WCP-6 WEP6-Upgradation of Road from Mundaragi - Hadagali - Harapanahalli } 31.55 
NWCP-7 IWeP7-Upgradation of Road from Hungund - Muddebihal--Talikot 31:31 
Jsub total-Road Works £ 187.65] 
\- - — — Mj 
[Consultancy services _| BT | 
Other works (LAQ,RR,Utility Shifting, mis) 0.79 
[Sub total-Other Works 
KRDCL-Subtotat 
Grand Total 


Karnataka State Highways Improvement Project -ll (Under ADB Assistance} 
Expenditure details till Feb 2020 for the Year 2020 


Package no. 7 Name of The Road Rs.in Crore Remarks } 
KSHIP-l| ADB 
R ನ 
AEP-1 Upgradation of the Road from Magadi to Koratagere 0.00] 
—r 2 

AEP-2 Upgradation of the Road from Pavagada to AP Border 0.00| 
AEP-4 Upgradation of the Road from Jaglur to Molakalmuru 0.00 
AEP-5 Upgradation of the Road ftom Padubidri to Karkala 0.001 
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KSHIP-HI ADB 


r 


Package-1 


a) Two Laning with paved Shoulder of Kollegal to Hannur {km 0.000 to km 
4.900 alonig Kollegal and Madhuvanhalli Bypass, from km 66.888 to km 
85:770 of SH-79, length 23.8 km); 

(b) Two Laning with Paved Shoulder of Chintamani to AP Border (km.47.203 
to km 86:977of SH-82, length 39.8 km); and 

(c) Four Laning of Bengaluru {NICE Road) to. Magadi (km 15.325:to km 50.850 
of SH-85) ‘and Two Laning with Paved shoulder of connector from Magadi to 
NH 75 via Chikkamudigere and lyandahalli (km 50.850 to km 66.150 of MDR) 


53.01 
These expenditures are 


towards, Consultancy 
services,Land acquisition 
amount deposited with 


Package-2 


Package-3 


(length 50.7 km} 
ups 


Two Laning with Paved Shoulder.of Magadi to near Somwarpeth (Km 51.000 
to Km 221.833 of SH 35, excluding the following common sections with 
Huliyudurga bypass km 76.520'to 78.410, cofamon portion with SH 84 
between km 88.700 to km 90.380 and common portion with NH 150 Ain 
Nagmangala km 111.960 to km 113.260) 


Two Laning with Paved Shoulder of Gadag to Honnali (Km 105.500 to Km 
205.290 of SH 57 and Km 215.335 to Km 253.713 of SH 26) 


KSHIP-t- Works Total 
KSHIP-\ & Hl Works Total 
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pes for direct purchase of 
land’and other pre- 
construction activites. 


121 


12.3 
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Project Direc 
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5054-03-101-0-02-732- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳ 


ಬ್ರಿ 
ಮಂಗಳೊರು ವಿಭಾಗ 


ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಠಾಲೂಕು ಮಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮದ ತಾರೆಮಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ, ಕಳೆಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕಜಿ ರಸೆಯ ಪರಪ್ಪು ಎಂಬಲ್ಲಿ 


1 1 ಸೇತುವೆ ರಚನೆ, # ತ. 80.00 
iN ಬೆಳೆಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕುವೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಮೊಳ್ಳಿಮಾರು-ಮುದಲಷ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ, ಉಜಿರೆ ಗ್ರಾಪುದ ನೇಕಾರ ಪೇಟಿ 
2|2 | ತಾರೆದೈಲು ಅತ್ತಾಜೆ ರಸ್ತೆಯ ಸೇತುವೆ, ಬೆಳಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಅನಂತೋಡಿಯಿಂದ ಪಿಜಕ್ಕಲ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಅನಂತೋಡಿ 80.00 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ರಚನೆ. 
ಮ 
- \ - ಒಟ್ಟು: °} 16000 | 


ರ್‌ 
ಬಂಟ್ಞಾಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ದೆಕ: ಜಲ್ಲೆ ಬಂದಾ ರಧಾಸಸಧಾಕ್ಥತ್ರದ ಮನಸಾಮ್ಯಾಹ್‌ ಕಕ್ಕಪರವುಸಂರ್ಣ್‌ ಸಮಾನ್‌ ಕ ಹಾಕಾದ್ದಾ 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗ್ರಾಮದ ಆನಾಜೆ ಅರಿಪೆಕಟ್ಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ರಚನೆ 


40.00 


7|2 ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐತೂರು ಗ್ರಾಮದ" ಬೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ರಚನೆ 30.00 


7 ಒಟ್ಟು To 
if ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 42036 
7 5054 - (1) ನಿಷ್ನಳ ಒಟ್ಟು 420.50 


ದೊ ಸುತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ. 


5054-03-337-0-17-154- ರಾಜ್ಯ ಹೆಡ್ಡಾರಿ ತ್ತ ನಾಮಗಾಗು ಸಧಾ" 


ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ 


ನೆಂಜನಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ | 


“ನ 


109.00 8.ಮೀ, ಸರಪಳಿ 114.50 ರಿಂದ 115.20 ಕಮ ಮತ್ತು ಸರಹಳಿ 117.00 ರಿಂದ 118.40 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ ೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಾಥಪುರ - ತೆರಕಣಾಂಬಿ ರಾಜಿ ರಸ್ಟೆಯ ಸರಪಳಿ 107.50 ರಿಂದ 
ಛಿ 


490.00 


ನಂಜನಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿಟ್ಟು 


49000 | 


ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ - ಣಿ 


49080 | 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾ: 


ಚಕ್ಳಮಗಳೂರು 3 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 426.00 
ರಿಂದ 435.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57) 


EY 


ಮಾ 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ- ಒಟ್ಟು 495,00 
ಾ ಮೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಮ 
nd 
ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಕ್ಲೇತ್ರ | 
33 ಮಂಗಳೂರು ತಾ: ಮಂಗಳೂರು- ಅತ್ರಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ ನಂ.67ರ ರಸ್ತೆ ಕಟೀಲಿನಿಂದ ಮೂರು 480.00 
- ಕಾಷೇರಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸ:27.305 ರಂದ 3205 ಕಮೀ ವರಿಗೆ) " 
42 ಮಂಗಳೂರು ತಾ; ಮಂಗಳೂರು-ಅತ್ರಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ ನಂ.67ರ ರಸ್ತೆ ಬಜಪೆಯಿಂದ ಕಟೀಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ 488.00 
ಪಂಪ್‌ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ (ಷ:19.64 ರಿಂದೆ 27. 305 ಕಿ.ಮೀ ಷರೆಗಿ) ” 
BR ESN ಈ } 
ಮಂಗಳೂರು ತಾ: ಮಂಗಳೂರು-ಅಪ್ರಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ ನಂ.67ರ ರಸ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಪೆಂಪ್‌ ನಿಂದ 
513 ಕವಲೋಡೆದು ಉಲ್ಲಂಜೆ ರಸ್ತೆ ಪರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸ:0.00 ರಿಂದ ರಿಂದ 0.248 ಕಮೀ 74.00 
ವರೆಗೆ) 
[ i 
64 ರಾಹೆ-67 ಕಟೀಲು ಬಳಿಯಿಂದ ಡೇವರಗುಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆ ಆಗಿ ಆಡಸುಲ ಪದವು ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 200.00 
R ಸ 
| ಒಟ್ಟು 1242.00 
ಸ್ಯ ಇತ್ರ 
ಸುಳ್ಳೆ ತಾಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸ ಹೆಡ್ಜಾರಿ 85) ಕಿ.ಮೀ 328.90 ರಲ್ಲಿ 
7/1 ಸೋಣಂಗೇರಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ ಅಳವ ಹಾಗೂ 'ಪೈಜಾರು-ಸೋಾಂಗೇರಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 495,00 
ದ್ವಿಪಧಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೈ ವೈದ್ದಿಪೆಔಸುವುದು. 
[2 RK; . 
ಒಟ್ಟು 495,00 
5 ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ -. ಒಟ್ಟು 173700 | 
ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗ 
ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ SE 
~~ ಮನಾ ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತ ಅರಪಳಿ 0.50 ನಂದ 35ರ ರವರಗೆ ದ ಎಂವಿ 
3}1 * {| 100.00 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬ NEY SS AE 


BT a Paoe2. 
ಸಾ _ 
ಕ ಇನ್‌ 
3 ಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು. ಎತ್ತ 
ಸಂ|ಸಂ (ಯೂನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲ) 
111 2 3 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾ ಸಾವೆ - ಜೆಟ್ಟಲ್ಲಿ (ರಾ.ಹೆ. 8) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 180.50 ಶಿಂದೆ 183.4 
912 200.00 
ಪೆರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
10 | 3 ಇನಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ - ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಕಿ.ಮೀ. 15.40 ರಿಂದ 16.00 ಹಾಗೂ ಕಮೀ. | ೨0.00 
23.50 ರಂದ 24.43 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. p 
a ಸನಾಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಾಲ್ಲೂರು (ರಾ.ಹೆ 85) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 241.00 ರಂದ 100.00 
242.40 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ "ಹಾನಿಯಾದ ಕಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ " 
ಒಟ್ಟು 600.00 
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| ಕ Pane 4 
ಕತ 
A ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ" 
ಸೆಂ ಸಂ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

3 3 
pT] R ಖಿ, ರ್‌] 
FINI 3T7-N-17-160- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಧಾಮಗಾರಿಗಳಿ - ನವೀಕರಣ 
I 3 
ತೊಡಗು ವಿಭಾಗ 
§ ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಲೇತ್ರ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ - ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ (ರಾ.ಹೆ. 8) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 94.25ರಿಂದ ೦6:00 95.00 
ಷರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ) 
ಒಟ್ಟು 95.00 
ಸೊಡಗು ವಿಭಾಗ- ಒಟ್ಟು 95.00 
5054 - (4) ನಿಷ್ನಳೆ ಒಟ್ಟು 95.00 
- 


| 5054- 04-357-0-01-15 - ಜಿಲ್ಲಾ 


Eres ವಿಭಾಗ | 
| | ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ | 
RM ಎ 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಹೊಸಕೋಟೆ-ಅನೇಕಲ್‌ ಠ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾ.ಹೆ-35) 'ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ ಕ್ರಾಸ್‌, ಅನುಪಹ' ಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌, ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿ | 
1/1| ಸ್‌, ಟಿಅಗ್ರಹಾರ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.09 | 210.00 
| ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 5.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ: (ಒಃ ಂದು ವಾಕಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ). 
{ mi 
sl 2 | ನಂದಗುಡಿ-ಬೈಲನರಸಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌ ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದೇನಹಳ್ಳ ಮೂಲಕ ಫೂರವ FER 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಜಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕನಮಗಾರಿ) " 
3 | | ರತ 507 ರ ಕಲಾಂ ಅಗವಾರರಂವ ಎನ್‌ ಸಮಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ರ 
ಸನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಲ 
r 
4 4 ರಾ.ಹೆ 207 ರ ರಸ್ತೆ ಸ್ನೆಯಿಂದ ಉಃ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ಚಿ.ಆರ್‌.ಎಫ್‌ ರಸ್ತೆ ದೊಡ್ಡಹುಲ್ಲೂರು ಮೂಲಕೆ 199.00 
ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ರಾಹೆ-4 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ದಾರಿ ಅಧಖೈದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ’ 
TS 
sls ರಾ.ಹೆ-4 ರಿಂದ ಅತ್ತಿವಟ್ಟ, ತಪ! 'ಪಟಹಳ್ಳಿ, ಓರೋಹಲ್ಳಿ, ಗೊಣಕನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದರಿ-95 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 200.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರ) K 
6 ಶಿಡ್ಗೆಘಟ್ಟ-ಹೊಸಕೋಟಿ-ಅನೇಕಲ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾ.ಹೆ-35) ನಗರೇನಹಲ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌, ಗಿಡ್ಕಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ 400.00 
ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸೇರುವ ರಸ್ಥೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ) £ 
Pal ಗಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 4 ರಿಂಡೆ ದೊಡ್ಡನಲ್ಲೂಶಹಲ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 191.00 
1900.00 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಮುಳಬಾಗಲು ಪುಿಗನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈರಕೂರು, ಪೆರುಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ, ಪೆದ್ದೂರು ಮಾರ್ಗ 


f NE es 
} 
ಬೆಂಗಳೊರು ವಿಧಾನ ಬನ್ನ 150000 


|7| ಮ್ರುಷೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ೦.00 ರಿಂಡ 2.00 ಕಿಮೀಪೆರೆಗ ರ "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಂ | 04ರ 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ। ರಾ.ಹೆ 4 (ಕಾಂತರಾಜ ಸರ್ಕಲ್‌ ) ನಿಂದೆ ಆವಣಿ , ಯಲಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ 
912 ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿಮೀಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 200.00 
| ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಳಬಾಗಲು ಠಾ। ಅನಣಿಯಿಂದ ರಾಮಾಪುರ, ಊರುಖಗಿಟಿ ಮಟ್ಟೂಡು, ಮರಲಘ್ರ | 
1 | 3 |ಬಟ್ಟಬಾವನ 'ನಹಳ್ಳಿಯಿ0ದ ಎಂ.ಆರ್‌.ಎಫ್‌. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3,10 ರಿಂದ 5 30 ಕಿಮೀವೆರೆಗೆ ರಸ್ತೆ| 100.00 
il "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ ಕಾಮಗಾರಿ 
——d 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಎನ್‌.ಹೆಜ್‌ 234 ರಿಂದ ಡೊಮ್ಮಸ 0ಡ್ರ, .ಚೆಳೆಗಾನಹಳ್ಳಿ ಅಗ್ರಹಾರ 
mid ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 000 ರಿಂದ" 150 ಕೆಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 100.00 
ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಳಬಾಗಿಲು. ತಾ। ರಾ.ಹೆ 4 ರಿ0ದ ಮುಳಬಾಗಲು ಪುಂಗನೂರು ರಸೆ ಯನ್ನು ್ಸಿ ಮಾರರಿಡಪಳ್ಳಿ, 
1/5 ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ, ಅನತಪುರ ಮೂಲಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ್ನೆಯ ಸರಪಳಿ 12.65 ರಿರದ 1500 ಕಿಮೀವರೆಗೆ 15000 1 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 6 100.00 
9 


a 


19 12 


18 |1| ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳಲಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ 


| ಅಳಿವೃದು 
ಮುಳಬಾಗಿ! ಡಿ ಸೇರುವ 100.00 


20 | 33 |ಫಖಅಬಾಗಿಲು ತಾ। ರಾ.೫-234 ರಿಂದ ತಿಮ್ಮರಾಪುತನಹಳ್ಳಿ. ಕುಪ್ಪಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ವೇಗಮಡುಗು 


3) Paez 
Tels ಜೀ ಸಾಪ 
AD pad ಕಾಮಗಾರಿ ತೆ 
iS (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
11 2 5 
117 ಮುಳೆಬಾಗಿಲು ತಾ। ರಾ.ಹೆ 4 ರಿಂದ ದೇಷರಾಯಸೆಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಶಾಪೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 260.00 
ಸರಪಳಿ 4.80 ರಿಂದ 8.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನ 
—— ud 
ye ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಃ ರಾ.ಹೆ 4 ರಿರಿದ ತೊಂಡಹಲ್ಳಿ, ಸಿದ್ಧನ ಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಪುಂಗನೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಇ 
ರಸ್ತೆಯ ಸರಷಳಿ 2.00 ರಿಂಡೆ 4.00 ಕಿಮೀಷರೆಗೆ ಆಯ್ತ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ } 
sels ಮುಳೆದಾಗಿಲು ಕಾ! ರಾಜೇಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೊಡ್ಡತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಗನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ | ಸಂ 
ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಜಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ” 
J. NE 
lu ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ। ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ 234 ರಿಂದ ಕೂತಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊಲದೇವಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ | ಬಂ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ( 
— 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ। ಕೀಲುಹೊಳೆಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಡಿ.ಎಸ್‌.ಎಂ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೋಲಾರ 
50.00 


ಮು ಠಾ ತಾಯಲೂರಿನಿಂದ ದೂಲನಲ್ಲಿ, ಬಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಆಂದ್ರ ಗೆ 
ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂಡು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ, € 
ರು ರಸ್ತೆಯಿಂಡ ಕಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 90.00 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ॥ ಪುಂಗನೂ' 


100.00 


19 


ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 


2114 
(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಜಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಃ ತಾಯಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಅಗರ, ಆಚಂಪಲ್ಲಿ, ಮದ್ಬೇರಿ ಮಾರ್ಗ 
22 | 15 | ಪೋತಕಪಲ್ಲಿ-ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂಡು ಬಾರಿ 150.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
3116 ಮುತವಾಗಿಲು ತಾ॥ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸೋಮರಸನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ 150.00 
FD ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಸ್ತಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) k 
24 | ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ॥ ತಾಯಲೂರು ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಿಂಡಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50.00 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಜಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ) } 
- 
23 118 ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ। 'ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಆವಣಿ ಕನ್ರಳಂಂಥ ವಿಜಲಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 70.00 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
26119 |ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ। ಜಿನ್ನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಘಟ್ಟು ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ಗ ಮಣ್ಯಹಳ್ಳಿ 150.00 
ಬರಿಗವಾದಿ ಪುಂಗನೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) p 
5 ಬಿಟ್ಟು 250000 
2500.00 


ಕಾಲುವೆ ದಿಬ್ಬೂರು ಮರಳಕುಂಟೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 


ರಾ.ಹೆ-07 ರಂದ ಗೆಂಗೆ 


331 


ಸಕಾ ಮಾ 

282 kd ಳ್ಳ ಮಾ 400.00 

ರಾ.ಹೆ-234ಗೆ ವರೆಗೆ ಸ: 11.00 ರಿಂದ 13. 00 ಮತ್ತು 16.90 ರಿಂದ 19. 40 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ 
ರ a. ¥ ರಾಧ aa 
ತಾ ಗ ಪ್ತ ಕು ಸೇರು 
33 ಗರಿಬಿದನೂರು ತಾ ಎಸ್‌. kal 94 ರಿಂದ ಅಬ್ದೇಕೊಪ್ಪ ಸಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಸೇರುವ 200.00 
ರಸ್ತೆಯ ಸ: 4.30 ರಿಂದ 6.50ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ವ ಕ ಗುಬಿದನೂರೆ ಠಾ: ಮಂಶೇನಪಳ್ಳಿ ಬಿದನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಿಡಗಾನಹಳ್ಳಿ - ಹೆಗ್ಗೇನಪ್ಳ್‌ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಭಾಯಾನಗೆರ ಸೇರುವೆ ರಸ್ತೆ ಅಬೀವೈದ್ಧಿ 
a5 ಮಂಡಿಕಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಹೀರೇನಾಗವಲ್ಲಿ ಮದಿಂದ 'ಪಿ.ಜೊಕ್ಕನಹಲ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ-7ನ್ನು ಸೆ ಸೇರುವ 300.00 


ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃ 
'ಂಜಾಯ್ತು ಕೆಣಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೇಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಂಡಹರ್ಳಳಿ 


ನುಡ ಪರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಧಾರಿ ಅಭಿವೃ 400.00 
ಬಟ್ಟು FI 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಹುರ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು a 
ತುಮಕೂರು. ವಿಭಾಗ 
—————BE————— 
I EEE ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಿಘಟ್ಟ ಪಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಸರಹಳ್ಳಿ ಗೌಡನದಳ್ಳಿ ತೊಟರೇಷಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ 


ಪೆದ್ಮಾರಿ(50ವಿ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ ದ. 0೦ ಕ. ರ್ಮೀರವರಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 


ಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ(150ಎ) ಭಾ ಗೇಟ್‌ನಿಂಡೆ ಗೂಬೆ ಬೇಹಳ್ಳಿ ಯಃ ಳ್ಸೀನಹಳ್ಳಿ ಚೆಟ್ಟಸಂದ್ರ 


34|2 ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ - 47 ನ್ನು ಸೇರುಷ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಡಕೆಗೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ 400.00 
| RW "ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ) 

33 ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೆಟ್ಟಕೆರೆ-ಮಾದೀಹಳ್ಳಿ-ಭರಣಾಪುರ ಹೊಸೂರು ಕಾಮಲಾಖುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 40000 

Srp 8.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಚಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ) § 

| SS [ 

36| 4 | ಬನಾಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲ್ಕಟ್ಟಿ-ಪೆಳ್ಳಾರ 'ರಸ್ತೆಯಿಲದ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ-ಮಾವೂರಯ್ಯನಗುಡ್ಡು ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 200.00 

(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ) 
Ni 
ls ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ-ಸಾಸಲು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 150.00 
ಅನ್ನಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಓಂದು ಜಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
— ತ್‌ 

3816 ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಜೆಚ್‌.-234 ರಸ್ತೆಯಿಂದ -ಯಗಟೀಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 150.00 

[ (ಒಂದು ಜಾರಿ ಅಭಿವೃದಿ) 
ಒಟ್ಟು | 70000 
7 CY 
ತಿಪಟೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ 
ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ ಹಡಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಗಾರಿ-47 ರಸ್ತೆ 38.64 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 142.72 
ವೆರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ *ಸಾಮಗಾರಿ (ಅನುಷೋದಿತ ಬದಲ ೫ ಕಾಮಗಾಧಿಗಳು-2 ಸಂಖ್ಯೆ - 
ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಡಾಳಸಂತೆಯಿಂದ ಕೈಬಾಳ ಗಮಡವರೆಗೆ ರೆಸೆ ಅ: ವೃದ್ಧಿ ಕಾಮುಗೆ. 
394 ಷಿ ಸೈ ರವರೆಗೆ ಪರಂ | 300.00 


(ಒಂಡು ಬಾರಿ ಅಭಿಷ್ಯದ್ಧಿ) (ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉಡ್ಡ 2.80 ಕಮಿಲಿ-ರೂ. 200 00 ಅಕ್ಷಗಳು 
ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ 206 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 
ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ) ರೂ. 109. 0 ಲಕ್ಷಗಳು 


ಸ 
315 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸಂ|ಸಂ iis 
Ti 3 
ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಷುಂಡ್ಯ-ಹಃ ಹಡಗಲಿ ಸ್ಟೆಯಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಟೌನ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
42 | ಜೈಪುರ, ರಂಗಾಪುರ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ. ವಿ.ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, 7 ಗಾಂಧಿನಗರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.30 200.00 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
Key ವರ ವಮ್ಸಾನ ನಾಚನಪಳ್ಳದಸರೀಪಟ್ಟ ಕಿಮೀ 63.00 ರಿಂದ 6450 ಮತ್ತು 69-59 505] 0000 
72.00 3.ಮೀರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 
ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಜಿ.ಹೆಜ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ 
4|4 |ಆನಿವಾಳೆ ರಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಬಳುವನೇರಳು, ಸೆಡನಕಟ್ಟಿ ಮೆರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತ ಸರಪಳಿ 9.00 ರಿಂದ | 200.00 
18.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
|, | ತಿಪಟೂರು ಇದನವನಸೂಿ ಮಾಯಾರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 000 ರಿಂದ 3,00 ಕ.ಮೀರವರೆಗ ಮತ್ತ 12500 
1400 ರಂದ 15.00 $.ಮೀರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ " 
ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ; -ಹೆಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ 
4416 ದೊಡ್ಡಮಾರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.00 ರಿಂದ 850 $.ಮೀರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 160.00 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ತಿಪಟೂರು ಈೆಲ್ಲೂಕು ಬಜಗೂರಿನಿಂದ ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸ್ತ, ಅಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 200.00 


ಅಭಿವೃ ೈದ್ಧಿ) 


ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದರಮ್ಮನಗುಡಿ-ಹುಳಿಯಾರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 


100.00 
| 0.00 ರಿಂದ 150 $ಮೀರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು "ಧಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 909 
ತಿಪಟೂರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಮುದ್ದೇಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸೂರಗೊಂಡಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಅರಸೀಕೆರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು 
41| 9 | ಗೆಡಿ ಸೇರುವ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 75.00 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವ್ಯ ೈದ್ಧಿ) 
SNR 
ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ಯಾರಫ" ಟ್ನದಿಂದ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ 
48 |10 ho 150.00 
"ನಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
wu ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಪ್ದೆ ನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಶೆಶಿವಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶುದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 65.00 
"ಇಮಗಾರಿ (ಒಂದು ದಾರಿ ಅಭಿವ್ಯ ೈದ್ಧಿ) ¥ 
55 i ಇವನೂರು ಪಾಲ್ಲೂಕು ನೊಣವನಕಿರೆ-ಗುಂಗರುಮಳೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 000 ರಿಂದ 12.00 ಗ್‌ 52d 
ಸೀಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ `ಅಭಿವೆ ೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ " 
ಬಟ್ಟು 1700.00 
ತತಷ್‌ಕತ್ಸತ್ರ 
sil ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುರುವೇಕೆರೆ - ವರಾಹಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 360.00 
ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮನವಾ ಸ್‌ ರಾ ಕತ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ರಸ್ತ i 
52|2 i 5, ft ವ 200.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮೆಗಾರಿ 
ಇಷಾ ಎಂಧು ಪೂಡ್ಗಗುಣಿ - ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1000 ರಿಂದ 1050 IE 
53 | 3 | ಕಿಮೀರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪಿಗೆ ಗ್ರಾಮು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 100.00 


ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ₹ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯೆ ಕಿವಿ ರಿಂದ 820 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ಠ 


ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳಕೆರೆ - ಬ್ಯಾಡರೆಹೆಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಷಯಾ ಮತ್ತುಗಡೆಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆನಡಗು, 


59 


é 
55/5 ಜನಾರ್ಧನಪುರ - ತುರುವೇಕೆರೆ - ವರಾಹಸಂದ್ರ ಪಿ.ಡಬ್ಬೂ್ಗ 63 ರಸ್ತೆಃ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 250,00 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅನ | | 
ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೆ ತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಜವಕ್ಳಿ - ಷುಲೆಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 | | 
566 ೪ 490.00 
ರಿಂದ $8.00 "ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹ 
ಒಟ್ಟು 1700.00 
NE ERC ic ತುಷಕೂರ ಧರ) ಇತ್ರ 
We § ನ 
ತುಮಕೂರು ನಗರದ ರಾ.ಹೆ-4 ರಿಂದ (ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ 'ಠಾಣೆ) ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ 
37} ರಾ.ಹೆ-206 ಬೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.60 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 475,00 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃ ದ್ಧಿ) 


ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬಟಪಾಡಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಸಾಬರಪಾಳ್ಯ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ಮಾರ್ಗ 
2 ರಾ.ಹೆ-206 ಬೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 240 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿ ಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳೆಕೋಟೆ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಮೆಳೆಕೋಟೆ ಕೆರೆಕೋಡಿಯ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 


ಸ ರಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮೀ ರಷರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ON ee py 7000.00 
37 ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 6100.00 


475.00 


50.00 


— 


ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ 


ನಂಜನಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ 


ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಜನೆಗೂಡು-ಪಣಜನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವರನನಹಳ್ಳಿ- 


601 ಮನೆಗೆ-ಏಚಗುಂಡ್ಕ. ಮೂಲಕ ನವಿಲೂರು ರಸ್ತೌಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:11.208. 320.00 

L ಕಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು: ಕಡುಭಿನಕಟ್ಟೆಯ ಯಿಂದ ಕುರಹಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 1 
$12 ಸರಪಳಿ:000 ರಿಂದ 1.40 ಕಿ.ಮಿ, 3.00 ರಿಂದ 5.89 ಕಿ.ಮೀ, 8.21 ರಿಂದ 840 ಕಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 490.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ' ಕಾಮಗಾರಿ. 
63 ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬದನವಾಳು-ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ-ಸೋಮಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ2.80 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 40060 
Ks | 493 ಮತ್ತು 650 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 7.0 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ರ 
ಒಟ್ಟು 1210.00 
ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಲೇತ್ರ 

i ಮೈಸೂರು ನಗರದ ವಿದ್ಧಾರಣ್ಮಪುರಂನ ಹದಿವಾರನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಸೇಶುವ 750.00 
'ಅಕ್ಷಮಹದೇವಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

64 | 2 (ಮೈಸೂರು ನಗರದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಯರಂನ ಹದಿನಾರನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0೨7 ಕಿಮೀ. ಭೂತಾಳ ಮೈದಾನದ; 00 

ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 766 ಗೆ ಸೇಡುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಒಟ್ಟು 1040.66 


- 
3 ನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂತ್ತ 
ಹಂ]ಸಂ Se 
1 (ರೂಲಕ್ಷಗಳಲಿ)| 
RET 2 3 
'ಜಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಮೈಸೂರು ನಗರದೆ ಚಾಮರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ (ಎ) ಮಾತೃಮಂಡಳಿ 
11 ವೃತ್ತದಿಂದ ಯೋಗಸರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಡೇವಸ್ಥಾನವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 500.00 
(ಪು) ಕನ್ನೆಔೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(A) ಸರಸ್ಪತಿಪುರಂ ಹುಡ್ಕೋ ಶಸ್ತೆಗಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮೈಸೂರು ನೆಗರದ ಚಾಮರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ (ಎ) ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ಸಸ್ತೆಯಿಂದ 
él 2 ಕುಂದಾರಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಸೂರ್ಯ ಬೇಕರಿವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 500.00 
(ಬಿ) ಅಪೂರ್ವ ಬಾರ್‌ನಿಂದ ಬಸವಗುಡಿ ಮೇಟಗಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ § 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
TT ಒಣ್ಟು 10008 
ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 
Tags ತಾಲ್ಲೋಕು ಹೊರ ಪಕಾರ Gi ಸಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಾನಸಿನಗರ ಮೂಲಕ 150.00 
- ಸಾತೆಗಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
82 ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-766 ರಿಂದ ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಹೆಗಡೆ ಬಡಾವಣೆ ಮೂಲಕ 100.00 
ಲಲಿತಾದ್ರಿಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಗ್‌ 
ಬುಸು ಾಷೋಡು ರಾಯನಕೆರೆ - ಬೆಳವಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮು: ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಜೆಳ 
els ಮೈಸೂರು ಗ ಯನ ನ: ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂ: ಜೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 200.00 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮೆಗಾರಿ 
ಸಾಕು ತಾಲ್ಲೋಕು ಭಂಟ್ದಾಳ - ಬೆಂಗಳೂರು ರಾ €ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಲ್‌ ಕ್ಕೆ 

ರುಪಾರ್‌ K ರಿ ಯಿಂದ ಹಿನಕಲ್‌ ಗಾನಕ್ಕೆ | ಸಂ 


ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮೈಸೂರು. ತಾಲ್ಲೋಕು 'ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
26 ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಮೈಸೂರು-ಡೋಗಾದಿ-ಗದ್ದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೋಗಾದಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


200.00 


200.00 


ತನಾ ಎನನ ಸನರ್‌ಎಸ್‌ಸ ಹೋಗುವ ನೇರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಷಾ] i 


ಚ ಶ್ರೀವಿದ್ಧಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


: ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಬೆಂಗಳೊರು - ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಕನಕಪುರ ಮಾರ್ಗ) ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಂಜ್ಯೆ 
14 | 8 | ಕೆಸರೆ, ಕಾಮನಕೆರೆಹುಂಡಿ. ಕ.ಆರ್‌.ಮಿಲ್‌ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು - ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ 100.00 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಮನಕೆರೆುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಷುಗಾರಿ 


|, | ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಅಉದ್ಧೂರು-ರೂಕ-ಹುಲ್ಣಹಳ್ಳ ಸ್ದಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಯಿಂದ ಮುರುಡಗಳ್ಳಿ ಗಾನಕ್ಕೆ | 0000 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

16 | 10 ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಇಮಪರಡೆಕೊಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಳೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 100.00 

ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಾಷುಗಾರಿ K 
ಮೈಸೂರು ಫೋನು ಜಯಪುರ-ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 'ರಸಯಿಂದ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ a 

71 ಸ £ ಗ) ky ಘ್‌ 100.00 

ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮೈಸ ಇನು ಜಯಪುರ - ಕಡಕೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊರ (ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಬಳ್ಗಿಹುಂಡಿ-ಮಾಬಣಳ್ಳಿ 
1] ರು ತಾಲ ಪ ತ (ಢಗ ನತರ ೯೪) 100.00 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ: ಕೈ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
50.00 


7 (33 ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಇಲವಾಲ - ಸಾಗವಾನಿ - ಡಸಾಲುಂಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಸಗಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಾಮುಂಡೆ; 'ಜೆಬ್ಬದೆ-ಹಳೆ-: "ಸಂದಿ-ಪಸ್ತೆ: le 
ಕ್ಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.೧.0ರ ರಿಂದ 235 ಕಮೀ ಭಿವ್ಟಃ 


ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಟಗಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೂರ್ಗೆಳ್ಳಿ ಕೆ. ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ರಸ್ಟೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸೆ 


ಈ “| 200.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃ ೃದ್ಧಿ) ? 
el 
da ಮೈಸೂರು. ತಾಲ್ಲೋಕು ಹೊ ಿಟಗಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಮೂಲಕ ವಿಜಯನಗರ ನಾಲ್ಕನೇ | 300.00 
ಹಂತದ: ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಸೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) K { 
31 ಮೈಸೊರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಯನಕೆರೆ-ಬೆಳವಾಡಿ ರಸೆ ಸೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ರಸ್ಸೆ 300.00 
ಅಭಿವೃ ೃದ್ಧಿ ಕ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವ್ನನಿ ೈದ್ಧಿ) 
ಒರು ತಾಲ್ಟೋಕು ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌. ಹಿನ್ನೀರಿ ಕೆ ಸಕ್ಕೂ ಫೌಸ್‌ 
44 |g ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೋ ಎಸ್‌. ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾನುದ ಮೂಲ: ರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ಹೌ ! 20600 
\ ಸೇರುವ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) | 
Ul 2 
ನ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪುದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸೆಗಳ 
85|19 ke -. 200.00 


ಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ- ಒಟ್ಟು 


ಹುಣಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಾವಡಗೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಾಬಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.೧0 ಕಿ.ಮೀ 
ನಿರಿದ 3.00 ಕ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 'ಅಭಿವ ೈಥ್ಧಿ) 


250.00 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂನ ಸೂನವ್ಸ್‌ಮಂದ ನಾನವರ ಇನಾನ ಇಷ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 000 ವೀ] 


KA ನಿಂದ 2.66: ಕರಾ ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ವೃದ್ಧ ) 
a8) 3 ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೌಡಿಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ವಡ್ಗರಗುಡಿ ಕೆರೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸಪಾರಂಚಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 300.00 
ಸರಪಳಿ ೧೦೦ ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 3.600 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಷುಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ)” _ 
: 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರು-ಸಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಮಗೌಡ: ನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗಪಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಗೆ 
89/4 | ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0,00 ಕೆ.ಮೀ ನಿಂದ 3. 000 ೬ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 200.00 
| ಅಭಿವ್ಮ 
ಬ) KR 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರು - Fie ರಸ್ಟೆಯಿಂದ ಕೂಡ್ಲೂರು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
90|5 ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಬೀರಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00. ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವ ೃದ್ಧಿ 495.00 
- eV 
| ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಣಸೂರು-ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರಗಾಡನಪ್ಯಾ ಗ್ರಾಸ | 
191/6 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 2.00 ಕಮೀ ಪಠಿಸ 'ಅಭಿಷ್ಕದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 135.00 
ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ)” N 
| ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರು-ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೇರಳನುಪ್ಪೆ ಬಲ್ಲೇನಹೊಸಹ' ಇ] 
9೫217 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 350: ಕಿ.ಮೀ ವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 250.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ. ಮೋಡೂರು-ಯಮಗುಂಭ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.೧0 ಕಮೀ ಔಂದ 20 ಕಿಮೀ ಬ 
938 £ 150.00 
he ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿಷ್ಯ! 
—- 
ಇಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ] 60.00 
. 1 
ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚೆರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 6000 | 
ಭ್ರ I 


ya 


ಲ್ಲೂಕಿಸ ತೆಂತನಕೊಷ್ಪಲು (ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ. ಕಲ್ಕಡ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಘನಸಾರು ಪಾಲ್ಲಾಕನೆ ಉಯಿಗೌಡನಹಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
Kd ೪ 


ಧ್ಯಾನ ಪರವ ರಾಷನದ್ಕೂ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ 


RN 


[ 
[ 
EE 


Un] Ec 


ಕಾಮಗಾರಿ 


'ಘುಷಸೂರು ತಾಲ್ತೂಕಿನ ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹು ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


101 | 16 |ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿಮಾ 


ಹುಣಸೂರು ಕಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾನಪಾಸನನದ ಹೊಸ ವಾರಂಟ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾ: 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಸ 'ಆಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 'ಪರಿಮತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರ 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿ: 


'ಘುಣಸೂರು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ನೊರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಟಿಶೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಮತಿಯೆಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀಜಗನಹಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ: 


'ಮೂಕನಹಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಠಿಮಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


'ಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಸ:ರೆ ಸಿಕೊಪ್ಪೆಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಣಳುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಠಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


'ಘಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆನ್ನಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


Ki 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಟ್ಟೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ( ನಿಲುವಾಗಿಲು). ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಘಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ 'ಫೆಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. 57) ಯಿಂದ ಹಂದನ: 


ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ. ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಕ್ಸಸಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ 


ಧಾನ ಪಬನಪಷ್ನೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಾಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಜ್ಜೋಡ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪರಮತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
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ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಳ್ಳೊರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 


ಸಿಸಿ: ಜೆರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
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|--. 60.00 
| 7 ಒಟ್ಟು 3300.00 
32 ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 3300.00 
1 ಿ 
if 
& | ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ 
ತೆ.ಆರ್‌.ಬೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಅಕ್ಕಿಡೆಬ್ಬಾಳು ಹೋ, 
ಸಿಂಗಸಹಳ್ಳಿ, ಪಡ್ಡರಗುಡಿ, ಆಲಂಬಾಡಿ ಕಾವಲು, 
'ಐಪನಹಳ್ಳಿ, ' ಅರೆನಹಳ್ಳಿ ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ, ಬೀರುವಳ್ಳಿ, ಚೌಡಸಮುದ್ತೆ, ದುಡುಕನವಲ್ಳಿ. ಗುಬ್ಬಹಳ್ಳಿ. 
18 1 ಮಂಜೇಬೀಡು, ಸಾಟನಹಳ್ಳಿ ಸಾಸಿಬೀಡು, ವೀವನಹಳ್ಳಿ ದೇವಿನಹಳ್ಳಕೊಪ್ಪಲು. ಸಟ 475.00 


ಮಂದಗೆರೆ, ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ, ಕೃನಣಹಲ್ಳ ಇದ್ದಿನಡೋರಕಾಪಲು, ಅಂಬಿಗರೆಡಳ್ಳಿ 
|ಹುರ, ಸಲಗಾಪುರ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ. ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ Med ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕಸಜಾ ಹೋಬಳಿ, ಅಗ್ರಹಾರಬಾಚಹಳ್ಳಿ, ಅನುವಿನಕಟ್ಟಿ, ಅರೆಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ| 
ಚಿಕ್ಕಹೊಸಪಳ್ಳಿ, ಚಿಲ್ಲದಹಳ್ಳಿ. ಗುಡ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಹರಿರಾಯನಹಳ್ಳಿ, ನಗರೂರು, ವಳಗೆರೆಮೆಣಸ, ಅರೆಬುವನಹಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳೇಕರೆ, 
ಚೌಜೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಳಿಯೂರು, ಹೆಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಮೊಸಳೆಕೊಪ್ಪಲು, ನಾಟನಹಳ್ಳಿ ನಾರ್ಗೋಸಹಳ್ಳಿ 
ಬಿ.ಬಿ. ಾಷಲು, ಬಂಡಿಹೊಳೆ. ಕುಪ್ಪಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, ಖಿಲ್ಲರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಜಾಮಿಕೊಪ್ಪಲು, 
ಗೋನಿಂದೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಹರಿಹರಪುರ, ಕತ್ತರಘಟ್ಟ. ಕೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕುರ್ನೇಸಹಳ್ಳಿ, ತೆರ್ನೇನಹಲ್ಳಿ, ಅಣ್ಣೇಚಾಕನಹಳ್ಳಿ, 
ಚಿಕ್ಕೋಸಹಳ್ಳಿ, ಗೆಂಗನಪಳ್ಳಿ ಗಾಂಧಿನಗರ, ಹಿರೀಕಳೆಲೆ, ಕಾಡುಮೆಣಸ, ಕೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಗೋನಹಳ್ಳಿ ಪುರೃ| 
ey ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ 
ಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಂಮಗಾರಿ) 

| SS SS 


139) 2 470.00 


ರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಬೋರಾಪುರ, ಚಿಕ್ಕಳಲೆ, ಜೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಶಂಕರಪುರ, ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಕಾರಿಗನಪಳ್ಳಿ 
Hens ಕೃಷ್ಣಾಯುರೆ, ಮಾಣಿಕನಹಳ್ಳಿ. ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಪೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಮೊರೆನಹಳ್ಳಿ, ಪಡಕಹಳ್ಳಿ 
bcd Rc ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಗೋವಿಂದನಷಳ್ಳಿ ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮಾರ್ಗೋನಹಳ್ಳಿ 
120| 3 ಕೆಂಪಿಕೊಪ್ಪಲು, ತೆಂಗಿನಘಟ್ಟ, ತುರುಕರಕೊಪ್ಪ ರಿ, ಗೊಲ್ಲರಕೊಪ್ಪಲು, ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡೆಯಾಚೀನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಕೋಟೆ] 475.00 
ಮ ವ 'ಮಡುವಿನಕೋಡಿ, ದೊಡ್ಡೆಯಾಜೇನಹಳ್ಳಿದಾರೆ. ಮಳ್ಳಹಳ್ಳಿ, ಹೆಗ್ಗಡಪಳ್ಳಿ ಕರೋಟಿ, ಕುಂದನಹಳ್ಳಿ 
ಲಿಂಗಾಪುರ, ಮಾಕವಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಾಧುಗೋನಹಳ್ಳಿ ವಡ್ಡರನಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಕಾಂಸ್ಪೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ: (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ. ಅಅಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ. ತಾ, ಸಂತೇಬಾಚಹೆಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಅಫಾಲಯ,  ಜಿಕ್ಕಸೋಮೇ: ನಳ ಯೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ 
'ಲಸನಹಳ್ಳಿ. ಹಳೇಅತ್ತಿಗುಪ್ತೆ. ನಾಗರಪಟ್ಟ. ನಾರಾಯಣಮ ನಾಯಿಸಿಲಗನಹಳ್ಳಿ 
ಲು, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಆಚಮನನಲ್ಳಿ ಬತ್ಸೇಕರೆ, ಬೆಡದಹಳ್ಳಿ: ಭಾರತೀಪುರ, ಗಂ: ಗನಹಳ್ಳ ಕನ್ನೇಶ್ವರನಗರ. 
ಕೊರಟಕೆರೆ ಕುಂದೂರು, 'ಮಾರೇನಹಲ್ಳಿ. ಮಂಗನಹಲ್ಲ. ಮೈಲಾರಪಟ್ಟಣ, ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಯಲಾದಹಳ್ಳ. ಆದಿಹಳ್ಳಿ, 
ಅಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ. ದೊಡ್ಡಾರನಡಲ್ಳಿ ಮಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ಜಿ.ದೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗೊರವ, ಪಂಗಿಹೊಸತಕ್ಳ 'ರಪನದಲ್ಲ. 
ಸಂತ. ಹೆತ್ತಗೋನಹಳ್ಳ ಮೊಳಿಗೂರು. ಮಾವಿನ ಟ್ಟೆೊಪ್ಪಲು, ಸಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಂಗನಾಥಪುರ, ಅಮಿ 
ಚಿಕ್ಕಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕ್ಕಾತನಡಳ್ಳಿ ಪಡವನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹುಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ Mss ಲಕ್ಷ್ಮೀ 
| $ಂತದಾರನದ4್ಳ ಸೋಮೇನಹಳ್ಳ ಲೋಕನಹಳ್ಳಿ;- ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿಚಿಕ್ಕಹಾರಸಹಳ್ಳಿ, ದಾಸಗೋಳಪುರ, ಜಾಗಿನಕೆರೆ, 
ಜೊತ್ತಸಪುರ, ಕೈಗೋನಹಲ್ಳಿ, ಕೊಟಿಗಹಳ್ಳಿ, ಮಾಚಹಳ್ಳಿ. ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ. ಸಾರಂಗಿ. ಶ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ul 


[ 


ಖ್‌ [a Dp; - 4 
ಗ ಖ್‌ ಔತಂ)0 


ತಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತೆ 
(ರೊಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
TIT 2 5 


4 le 
a 


ಆರ್‌ ಪೇಟೆ ಶಾ. ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಅನೆಗೊಳ. ಅಂಜೆಬೀರನಹಳ್ಳಿ, ಬೋಳೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕ ತಾರಹಳ್ಳಿ. 
'ದೊಡ್ಡಕಾರಹಳ್ಳಿ, ಗೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಕಡಹೆಮ್ಮಿಗೆ. ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ, ಭದ್ರಸಕೊಪ್ಪಲು, ದೇವರಹೆಲ್ಳಿ. ಐಕನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು, 
ಐನೋರಹಲ್ಳಿ. ಮಂಡಲೀಕನಹಳ್ಳಿ, ಸಾಸೆಲು, ಸಾಸಲುಕೊಪ್ಪಲು, ಯಲಾದಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ಯಲಾದಹಳ್ಳಿ, ಕಳ್ಳನಕೆರೆ, 
ಣ್ಟೇರಿ, ಸೊಳ್ಳಿಪುರ, ಬಸವಸಹಳ್ಳಿ, ಗೆಂಗೇಷಹಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, ಬೂವನಹಳ್ಳಿ. ಎಂ. ಹೊಸೂರು; ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ, 415.00 
'ಅಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಉದ್ದಿನಮಲ್ಲನ ಹೊಸೂರು, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಉಗೀನಹಳ್ಳಿ, ಗದ್ದೆಹೊಸೂರು, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ. § 
ತಚಲಗುಡ್ಡೆಕಾವಲು. ಗಾಣದಹಳ್ಳಿ ಗೊಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗೂಡೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಹಳೇಮಾದಾಪುರ, ಕೋಟಹಳ್ಳಿ ಮಾದಾಪುರ, 
ಮಾದಾಪುರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು' 
ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


3.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋ, ಬಸ್ತಿಹೊಸಕೋಟೆ, ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಗಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿ. ಯರಗನಹಳ್ಳಿ 
ಕಾಶಿಮುರುಕನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಚಗೋನಹೆಳ್ಳಿ, ಮತ್ತಿಕೆರೆ, ಕಬ್ದಲಗೆರೆಮರ, ಅಟ್ಟುಪ್ರೆ. ಹೊನ್ನೇಮುದ್ಧೆನ ಏಷ್ಟಲು, ಬಿ.ಬಾಚಹಳ್ಳಿ, 
ಬಿ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪೆಲಯ, ಬಿ.ಜಿ ಸೊಪ್ಪಲು(ಹೊಸೆ), ಬೂಕನಕೆರೆ. ಕೆರೆಮೇಗಲಕೊಪ್ಪೆಲು, ಕೀಳೆನಕೊಪ್ಪಲು, ಮೋದೂರು, 
ರಂಗನಾಥಪುರ, ವಿಜಯಹೊೊಸಹಳ್ಳಿ  ಬೂಕನಹಳ್ಳಿ ಬೂಕಹಲ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು, ಗಂಜಿಗೆರೆ, ಗಂಜಿಕೆರೆ ಕೊಪ್ಪಲು. 
ಹೊಸಮಾವಿನಕೆರೆ, ಕಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕುರಬಹಳ್ಳಿ, ಕುರುಬರಬಸ್ತಿ, ಮರಟಿಕೊಪ್ಪಲು, ಮಾವಿನಕೆರೆ ಮುದುಗೆರೆ, ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ 
'ವರಹನಾಥಕಲ್ಲಹೆಳ್ಳಿ, ಬಣ್ಣನಕೆರೆ, ಬಷ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ. ಬೆಟ್ಟದಹೊಸೂರು, ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರೆ, ಜೀಕನಹಳ್ಳಿ, ಚೋಕನಹಳ್ಳಿ, 
'ಐಚನಹಲ್ಳಿ, ತಗೆಡೂರು; ವೆಂಕಟರಾಜಪುರ ಅರಳಕುಪ್ಪೆ. ಚಿಕ್ಕಗಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ದೊದ್ದನಕಟ್ಟಿ, ಕಾಳೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು।! 
ಕಾಪನಹಲ್ಳಿ. ಕೊಡಲಕುಪ್ಪೆ. ಮತ್ತೀಘಟ್ಟ ಪಿ.ಡಿ.ಜಿಕೊಪ್ಪಲು, ವಿತಲಾಪುರ, ವಡಕನೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಯಡಹಳ್ಳಿ ಯಗಚಿಗುಪ್ಛೆ! 
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ) 
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.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ತಾ, ಶೀಳನೆರೆ ಹೋ, ಬ್ಯಾಲಡಕೆರೆ, ಭೈರಾಪುರ, ಹರಳಹಳ್ಳಿ, ಹೆಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ, ಕಾಗೇಪರ, 'ಕರ್ತವಹಳ್ಳಿ, 
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಪುರ. ಹೊಸೂರು, ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ, ರಾಯಸಮುದ್ರ ಶಿಪಸುರ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ವಸಂತಪುರ, 
[ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಕಿಮಂಚನಹಳ್ಳಿ. ಹೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಮುರುಕನಹಳ್ಳಿ ನಾಡಭೋಗನೆಹಳ್ಳಿ. 
ಊಚನಹಳ್ಳಿ ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ. ಜೆಟ್ಟೇನಡಳ್ಳ ಜೌಡಫ್‌ಟ್ಟ ಗುಡುಗನಹಳ್ಳಿ ಜಸ್ಳನಹಳ್ಳಿ ಮರಡಡಳ್ಳಿ 
ಸವಿಲುಮಾರನಹಳ್ಳಿ. ಪಿ.ಬಿ.ಮಂಚನಡಳ್ಳಿ. ರಾಜಘಟ್ಟ ರಾಮನವಳ್ಳಿ ಶೀಳನೆರೆ; ಶೀಳನೆರೆಕೊಪ್ಪಲು: ಶೀರಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳ 
[ನಾಕನಾಯಕೆನಹಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ:  ಮರುವನಹಳ್ಳಿ ಅತ್ತಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ  ತೆಟ್ಟಿನಾಯಕನಕೊಪ್ಪಲು, 
ಕಾಳಬೋರೇಣೌಡನಕೊಪ್ಪಲು. ಸಿಂಧಘಟ್ಟ ಮುರುಗನಕೊಪ್ಪಲು, ಮಾರುತಿನಗರ, ಉಯ್ಲೋನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಚನಹಳ್ಳಿ. 
ಅಂಚೆಮುದ್ಧನೆಹಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ, ಚಟ್ಟಂಗೆರೆ, ದಾಸೇಗೌಡನಕೊಪಪಲು, ಹಾದನೂರು, ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಜಿ.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ. 
|ಎಂ.ಹೊಸೂರು, ಮಲ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ರಂಗೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು. ತೆಂಡೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರೆಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮೆಗಾರಿ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಲಿದು. ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


124| 7 485.00 


~~ ನೇಟಿ ತಾ ಕೆಸದಾ ಹೋ, ಸಾಧುಗೋನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 'ಚಿರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುಪ 


R 20.00 
ನಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


— 
ಧರ್‌ ಮೇಟಿ ಕಾ ಕಸಬಾ ಹೋ, ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 
§ ಇಟ್ಟು | FEIN 
9 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 3370.00 

'ಜಾಮರಾದನೆಗರ ವಿಭಾಗ 
ಸಂಡ್ಯಸತ್‌ ಇತ 


20.00 


1 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕು ಹಾಲಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಂಗನಾಥಪುರ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸೃ 145 ರಿಂದ 


850 
310 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಫಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು) R 


128 | 2 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕು ಟೇಗೊರಿನಿಂದ ಬೆಳೆಚೆಲವಾಡಿ ಪ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಹ: 000 
ಕಿಂದೆ 170 ಕಮೀ ವಕೆಗೆ ರ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು) 


EELS SE 


lk ಸೆ. 000 0ಂದ 
ಡಿಸುವುದು) 


200.00 


ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 766 ರಿಂದ ಅಗತಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗಭಾಗಿ ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ 
130/4 | ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸ. 000 ರಿಂದ 320 8ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ, ೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು. 160.00 


ನುಮಮು 


[ | | ಬಾರ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು; 


ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಫೋಕಂ ಕಡತಾಳಕಟ್ಟೆಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕರಕಲಮಾದಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ 
315 ರಸ್ತೆ ಸ: 00 ರಿಂದ 4.50 ೬ಮೀ ವರೆಗಿನ ಆಯ್ಕೆಬಾಗಣಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ೫ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು 100.00 
ಬಾರಿ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು) 


ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೋಕು ಕೆಲಸೂರಿನಿಂದ ಮಲ್ಲವ: ್ಲಮ್ಮನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಗಮಾಗಿ ಬೆರಟಹಳ್ಳಿ 
132} 6 ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ . 0.00 ರಿಂದ 2.40 ಕಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ; ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ 180.00 
Th ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವ, ೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು) 


ES 


ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ lps ಶಿಂಡಸಪುರದಿಂದ ಕಂದೇಣಾಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಡಸೋಗೆ ಸೇರುವ 
7 | ಗ್ರಾಮೀಣ ತಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 9.30 ಕಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 145.00 
(ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು) 


ಗುಂಡ್ಲುಖೇಖೆ ಹುಲ್ಲೋಕು ಕಡತಾಳಕಟ್ಟೆಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದಾರಿಬೇಗೂರು ಮಾರ್ಗವಾಡಿ ಯರಿಯೂರು 
ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸೆ. ೧.೧೧ ರಿಂದ 2.70 ಕಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು. 140.00 
ಬಾರಿ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುಮಯು) 


ಗುಂಡ್ಲುಖೇಟೆ ಶಾಲ್ಲೋತು ಬೆಳಫಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಿ:ಟಿ.ಲೂಪ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 1.20 ಕಿಂದ 220 
ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ: (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು) 


_ ದುಂಡ್ಗುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕು ಹಂಗಳ ಶಿವಪುರ (ಹಂಗಳಪುರ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 190 ರಿಂದ 220 $0.00 


135110 
ಕಮೀ & 3.00 ರಿಂದ 400 ಕಿಮೇ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


131] ಬ | ಅೌಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಫೋಕು ವೀರನಮರ ಹರವೆ ಪೆಗ್ಗವಾದಿ ನರುವ ಕಸ ನ ೫ ರಾದ ನ i 
a ಕಿಮೀ & 1620 ರಿಂದ 1700 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಫಾಮಗಾರಿ. ನ 


'ಚಾಪುರಾಜಸಗರ ತಾಲ: ನ್ಲೀಕು ಹಳೇಷುರದಿಂದ ಕಲ್ಬುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾಳನಹುಂಡಿ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ 
138 12 ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ 260.00 


ಪಡಿಸುಪ್ರದು) 
} ಒಟ್ಟು | § 1700.00 
12 ಜಾಮರ್‌ಜನೆಗರ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 1700.00 
| 'ಹಾಸನೆ ನಿಭಾಗ x |] 
ಹಾಸನ್ಥತ್ತ 3 i 
| | ಹಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರ 
[RR 


ಹೌಾಸನ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.4.70 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
19/1] ನಿರ್ಮಾಣಹಾ ks ಕಿಮಿೀರ37 ರಂದೆ 7.00 ರವರೆಗೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಥ್ವಮ ಪಥದ ರ: ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 225.00 


resi K 


ನಕ್ಕೆ ಸಂರ್ಪೀಸುವ ಕ್‌ 


| 


| 20006 | 


3 


RD ಧಕರಾ 12 
FR ೪ 
313 ತಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ 
ಸಂ] ಸಂ 3 

(ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
— 
ili 2 5 
ಸನ ಹೆಜ್‌.ಹೆಜ್‌.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಕೃಷ್ಣಾನಗರ, 'ಡೇಷೇಗೌಡನಗರ, ಸಾರಿಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು & 
142} 4 ಮಾರಿಗುಡಿಕೊಬ್ನೆಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 006 ರಿಂದ 5.00 ಕ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 325.00. 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
I= 
3s ಹಾಸನ ನಗರದ ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ೌರಿಕೊಪ್ಪಲು. ವಿವೇಕನಗರ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ 200.00 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 140 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ” 
Ks KC 
14 8 ಹಾಸನ ಸಗರದ ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 'ಹೊಯ್ದಳ ಆಸ್ಪತ್ರೇ ಮುಖಾಂತರ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 60.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. - 

L |S 

15| 7 ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ 'ಬ.ಡ.ಪಜ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕ 70.00 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಪಾಲಯದ ಅಮೋಚ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸೆ. ಸ 
a6) 8 ಹಾಸನ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಣಪತಿ 'ಧೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಷತನಗರ ಮಾರ್ಗ ರಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 150.00 
೬.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.008. ಸೀ.ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. § 
[ 
ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕರವತ ಎಂ.ಜೆ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಸಂಪ: ರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಜೆ 
147 9 ರಸ್ತೆಯಿಜಿಡ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಾರ್ಗ ಸಸಲಗಾಮೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರಿರಿಗ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಚಿದ ಚಿಕ್ಕೆಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ 270.00 
¢ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 400 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವ್ಯ ೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ & 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸಭಾ ಕ್ಲೆ ಲ್ಲಿ ಬ: ಕೃಕೊಂಡಃ ಲು ನಿಳ ರಸ್ತೆ 
148] 16 ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನುಷ ಚೆಕ್ಷಕೊಂಡಗೊಳೆ ಕೊಪ್ಪಃ ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಗೊಳ ರಸ್ತೆ 150.00 
ಸುಧಾರಣೆ ಅಟಿವ ೈದ್ಧಿ 
| 
ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಂಚಟನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 50.00 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗ 


151| 13 ಭಿಷ್ಠದ್ದಿ ' 4 
ಸಸ ನಧಾನಸಭಾ ಕೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದ್ಮಾನಗರ, ಗೌರಿಕೊಪ್ಪಲು ಏವೇಕನಗರ ಮತ್ತು 
3 3 py us po 
152) 14 ಸತ್ಯಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 22 
Iw | ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇಂದನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೊಳೆತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಥಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 10.00 
೨ ಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ” 
6 ವಾಸನೆ ನಧಾನಸಭಾ ಕೇತ ವ್ಯಾಷಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಾನ ಸ ವ್ಯಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕ| ob 
ಸುಧಾರಣೆ' ಅಭಿವ್ಯ 
— 
ಸು: ದ: ಲ್ರಿ ನಿ 
ನಾನ ಹ ಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾ ನ ಕ ಸ ಬರುವ ಪಲ್ಲಾಬಾಯಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ. | 20000 
156 18 ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತೇಜೂರು. ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿನ 'ಹಾಚ್ಛಗೋಡನಹಳ್ಳಿ 75.00 
ಸೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | K 
ಘಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ 'ಬರುಷ ಸೀಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 
157| 13 ಇ ರಣೆ ಸು ಈ 50.00 
|} ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸ ಸಭಾ ಕ್ಷೆ ಲ್ಲಿ ಬರುವ K ಮಿ: 
138| 20 ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮ್ಯಾಪ್ರೀ ಯು ಸ 4 li ro ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ 100.00 
dl 
1591 21 ಭಾಸನ ಎಧಾನಸದಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಲಗುಂದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನನಾ ಮತ್ತು 50.00 
ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ k 
160 22 ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಮದೇವರಪುರ, ಮಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಸಜ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 50.00 
ಅರುವನದಳ್ಳಿ  ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


fl 


fr by 
Kl 


[VS 
ಸಟೆ 


- 
| 100.00 
8 ಸ್ತ | 300055 1 
33 ಹಾಸನ ನಧಾಸಜ್ಟ 3000.00 
r ಜ್ಯಾದಗಳಾಡ ವಧಾಗ 
ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 
152] i ಮೂಡಿಗೆರೆತಾಣ ಪಂಡುಗುಳಿ “ಹಂತೂರು ಕಮೀ 0.00-6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಭಾರಿ FI 
ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು) 
ಹ N ಮೂಡಿಗೆರೆತಾಃ ದಟ್ಟಗೆರೆ ಗುತ್ತಿ ಮೇ 05ರ ಪರೆಗಸ್ತೆಅಭಿವೃ್ಧಿ (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅವಷ್ಯನ್ನಿ 0 
4 ಪಡಿಸುವುದು) 4 
| | ಮೂಡಿಗೆರೆ ಜಾವಾ ಮೇಗೂಡು ಮತಾ ಪರಗರಸ್ತೆಅಧಿನೃದ್ಧಿ ಓಂದು ಭಾರಿ 


ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು) 


ಮೂಡಿಗೆರೆತಾ। ತತ್ಕೊಳೆ -ಕುಂದೂರು ಕೆ.ಮೀ 260-8530 ವರೆಗರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಮೂಡಿಗೆರೆತಾ॥ ಗೆಬ್ಲಲ್‌ -ತಲ ುಗೂರು-ಬೀರ್ಲೂರು ಕಿ.ಮೀ ೧.00-2.50 ವರೆಗೆರಸ್ತಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಭಾರಿ 
ಅಚಿೃದ್ದ ಪಡಿಸುವುದು) 


ಮೂಡಿಗೆರೆಶಾಳ' 'ಲೋಕವಪಳ್ಳಿ-ಭಾರತೀಬ್ಯೆ ೈಲು-ಗಬ್ನಲ್‌ ಕಿ.ಮೀ 1430-1850 ಪರೆಗೆರಸ್ತೆಅಭಿಷೃದ್ಧ 
ಮೂಡಿಗೆರೆಕಾಣ ಸಂಸೆ ಎ ಬಸಿಗದ್ದೆ-ವಾಟೆಹಳ್ಳ ಸಮೀ 0.00-2.20 ಪರೆಗೆರಸೆ: ಸೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು, ಧಾಠಿ 
ಅಬಿವು] ದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು) 


ಮೂಡಿಗೆರೆತಾ। ಆನೆದಿಬ್ಬ-ಹೊಸಪುರಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಕಿ.ಮೀ 1.00-3.00 ವರೆಗೆರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು 


169| 8 ಭಾರಿ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು) 60.00 
ಗ ಮಾವ ನಾವಾ ವ TN 
ಅಭಿವೈ ೈದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು) 4 
10 | ಮಡಿಗೆರೆತಾ ಮತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಸತ ಮ ರ ವರೆಗೆರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಭಾರಿ] 
pe ಮೂಡಿಗೆರೆತಾ॥ 'ದೇವರುಂದೆ ರಸೆ ಸೆಯಿಂದೆ ಜಾಣಿಗೆರಸ್ತೆ ಕಮೀ 0.00-2.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು 75.00 
ಭಾರಿ ಅಜಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು) ಸ 
1173112 ಸತ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದಳ್ಳ್‌'ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 75.00 
174} 13 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರೇಸೊರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50,00 
173 1d ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜರಸಸೋಡ್‌ ಕ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ST) 
[776] 35 ಸಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಳೆಹೊಳೆ ಮಾರಿಗುಡಿ ತ್ಸ ಮೆ 3 ಅಭಿವೈದ್ಧೆ 70.08 
177 16 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆಲ್ಲಂಡೊರು`ಠವತ ರ್ಥ ಧ್ನ ದ್ಧಿ 75.00 
FF 17 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಗಳವ್ಳಿ-ಬಗ್ಗನಷ್ಥ್‌ ಕಸ ಸವ್ಯ 5500 
[ar 18 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನ್ನೂರಿನಿಂದ ಹಾರ್ಜಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 100.00 
18%) 19 ಚಿಕ್ಕಮಗಳ. ಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ದರಬನಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಡಗೋಡು. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 100.00 
| ಒಟ್ಟು 170000 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸತ್ರ | | 
sll i ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮೆಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಕಳೆಸಾಪುರ ಶಸ್ತೆ 000 ಕಿಮೀ ಯಿಲದ 16.00 40000 


ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) 


ರ; 


ಸಿ 
ಷೈದ್ಧಿ: ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ನಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 


HI PaaeA4 | 
21 ಅಸ್‌ 
A ea ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂತ್ರ 
ಇಂ (ಡೂಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) 
|- 
FUE 2 3 
ia - [ನಕ್ಯನಾಗನೂರು ಜತ್ಲೆ ಕಡೂರು ಧನ್‌ ಪ್‌ಮಂದ ಇನತಾವರ್‌ ಕ್ತಿ ಕಮೀ 250 ರಿಂದ 840] ಲಂ 
I $ಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು(ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ” 
ಧನವ ಬಸವನವ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 080 ರಂದ 10೦ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
184] 4 kl ತ ಆ 105.00 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ 
ಇಷ್ಟಾ 7030 
—T ಸಾಣ್ಥ್ನ್‌ತ್ರ 
7 ತರಣಿರ ತಾಲ್ಲೂಪ. ಧವಾ್‌ನಾ್ಯಾಗದಕಣ್ನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಮಟದಕಳಿ ಕಣಿವೆ | 
ರಸ್ತೆಯನ್ನು 'ಸೇರುವ ರಸ್ಸೆಯಿಂದೆ ತಂಭೈನೊರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ i 
Ke) > ಲ" 
ನರೆಯಿಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ 'ರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 
ಕ "ಧು 190.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) : 
| 
3 190.00 


\139| 5 


190| 6 


191 


ತರೇಕಿರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿ.ಬಿ:ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಲಿ 


ತಿಮ್ಮಾಯರೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆಂಚಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 
'ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


85 
K ತರೀತಿರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾಟಿಗ 
186| 2 ಣ 
[ 

187 ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಜ್ಜಂಪುರದಿಂದ ಎರೆಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 

BE 
188| 4 ತನೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಂದೂರು ಕಾಠೇಹಳ್ಳಿ'ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 110.00 
ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-24 ರಿಂದ ಗೋಂಡೇದಹಳ್ಳಿ- ಬಗ್ಗವಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
76ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 "ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ 280.00 
ಶಸ್ತ್ರ (ಒಂಡು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
p | od 


0.00 ರ೦ದ 3.00 ಕಿಮೀಪರೆಗೆ 
ರಿ-24 ರ ಸೂಕ್ಕೇಯಿಂದ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ (ಒಂದು ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಹಳ್ಳಿ-ಕುಂಟಿನಮಡು ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 


ತರೀಕೆರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಜ್ಯ ಹೆ 
ಶಾನುಜೋಗನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 


160.00 


192 


ಸರೀಕಿರೆ ತಾಲ್ಲೋಕು ತರೀಕೆರೆ-ಹಾದಿಕೆರೆ-ಸಾಗೇನ 
ಕೈನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂ 
(ಒಂದು ಜಾಠಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಇಟ್ಟಿಗೆ. ಲಕ್ಕ 


ತರೀಕೆ' 
ಕಿ 
p ಅಮೃತಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹುಣಸೆಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 
೯ಸುವ ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತ) (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


— 
ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ರೆ-ಹಾದಿಕೆರೆ-ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ-ಕುಂಟಿನಮಡು ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಒಂದು 


ಸಂಪಕಿ 


100.00 


80.00 


ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೋಕು ತರೀಕೆ 
ಲಕಿ ಸಾಗರ ಮೂಲಕ ಹೊಸುರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ: 
ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಸುಡ್ಡೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 


10 


1700.00 


ಹಿಟ್ಟು 


i 


195| 11 
ಇಷಾರುತ್ನತ್ರ 


ತರಣಿರೆ ತಾಲ್ಲೋಕು ಕೊರಟಿಕೆರೆ ಯಿಂದ 
(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


480.00 


ಎಸ್‌.ಎಸ್‌ ರಸೆಯಿಂದ ಮುಗಳಿಕಟ್ಟೆ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ 
Ci 


We ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿವೆ 
ಈ ಹೊಸದುರ್ಗ ಚಾರ್ಡರ್‌ ಸೇರುವ 


3, 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 780 ರಂದ 1250 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿವಡಿಸುವುದು. 


-~ 300.00. 


40 


202) 1 


203) 2 


ಹುಲಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 15.80 ರಿಂದ 18.00 ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಧಾಗೆ - ಒಟ್ಟು 
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ 
ಪಂಗಡಕ್‌ತ್ರ 
ಬೆಳಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂಡೂರುಪಕ್ಯೆ ಮಾರ್ಗ ಅಡ್ಡ ಬಸ್‌ ನಿನ್ಮಾಣರಿಂದ 
ಮುಂಡೂರುಪಳಿಕೆ, ಕೊಕ್ಕಡ ದಿಂದ ತುಪ್ಪೆ ಮೂಲಕೆ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಟ್ರಮೆ ಗ್ರಾಪುದ ಅನಾರು 
: ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬಜಿಪಲ್ವೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ. 


ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕಳೆಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡ್ಡಾರು ಪುಕ್ಕೆಬೈಲು, ಕದ್ರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮೂಡಾರು, 

ಹಾರಿತ್ತಕಜೆ, ಶಾಲೆದಡ್ಕದಿಂದ ಮುದ್ದಿಗೆ, ರೆಖ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸೇಲ್ಕಡ್ಡದಿಂದ ನಾಳಾಲು, ಎಂಜಿರದಿಂದ 
ಸೋಟಿಮಾರ್‌ ಹೆಂಬಿಲಡ್ಕ ಹೆಜಾಲು ಹಾಗೂ ಶಿಜಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡುಹಿತ್ತಿಲು ಮಾರ್ಯಡಿ, ಮೊಂಟೆತಡ್ಕ 
ಪೆಡೆಂತಾಜೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ. 


i ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಗಟಗೆರೆ-ಪಂ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 160.00 
L 
99] 4 | 5ಡೊರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ವೈ.ಎಸ್‌.ಎ ರೆಗೆ ರಸ್ತೆ | ,ಂಂ 
[ 
| ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಎಸ್‌.ಹೆಬ್‌-24 ರಿಂದ ಆಸೆಂದಿ ಅಡಿಗೆರೆ, ಬಿಸಲೆರೆ ನಾಗೆಗೊಂಡನ ಹ ಹಳ್ಳಿ- 
200) 5 | ಬಿಳುವಾಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಚ್ಚೇರಿ ಹತ್ತಿರೆ ರಾಜ್ಯ ತ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 152ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ. ಕಿ.ಮೀ ೧2. 00 300.00 
ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಒಂದು ಜಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 
| ಕಡೂರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಪುರೆ ರಸ್ತೆಯ ಗರ್ಜಿಯಿಂಡ ಬಿವ್ಯ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹುರುಕನಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಳಿಹೊಸಳ್ಳಿ ಹಡಗು, ಅಂತರಘಟ್ಟೆಯ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-24ರ ಮೂಲಕ 2. 
201] 6 ೪ 160.00 


6205.00 


60.00 


80.00 


ಜೆಳ್ಳಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಶಿಶಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಪೇರಿಕೆ. ಶಿಶಿಲ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಕಾರೆಕುಡ್ಡ ಹಾಗೂ 
ಪಕ್ಕ? ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಯಿಂದ ತಾಲೆಂಜ, 'ಮುದ್ದಿಗೆಯಿಂದ ಸಂಗಮನಗರ, ಮೆದಿನ ರಸ್ತೆ ಕ್‌ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ. 


13: 


50.00 


ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಧರ್ಮಸ್ಥಳೆ ಗ್ರಾಮದ ದೊಂಜೋಲೆ ಬಳಿ, ನೇತ್ರಾವತಿ ಜೋಡು ಸ್ಥಾನ, ಕೋಟುಷಲ್ಯೆ 
ಫೇರ್ತಾನೆ, ಕೆಂಕನಾಜೆ, ನೇತ್ರಾವತಿ ದಿಡಂಬಿ ಹಾಗೂ ನ ನಿಡ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಬನ್ನೊಟ್ಟು ಬರೆಂಗಾಯದಿಂದ ಕೆಜಿ" ರಸ್ತ 


90.00 


1 ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ. 


ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು. ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ `ಪೂಪಳ ಶಾಲಿನಿ ಮನೆಯ ಬಳಿ, ಬೋಳ್‌ಕಲ್‌ಗುಪ್ಪ ಹಕ್ಳೇರಿ, 
ಹನ್ನೆರಡು ಕಪಲು ಕೈರೋಳ ಬೈಕಾರೋಡಿ, ಬಜಿರೆ ಗ್ರಾಹುದ ಭಗಮತನ ಕಾಲನಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ: ಪಿಜಿಕೊಡಂಗೆ 
ಗೋಳಿಯಂಗಡಿ, ಮುದ್ದಾಡಿಯಿಚಿದ ಪರಾದ್ಯಾತ್‌. ಹೊಸಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಡ್ನಂದಡ್ಕದಿಂದ ಕೊರೆಂಗಳ 
ಯಶಲಾಡಿ, ಪಡ್ಯೋಡಿಯಿಂದ ಕೊಡಮಣಿಿ, ಸಂತ ಹಾಲ್‌ನಿಂದ ಮಡಕುಡೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ಷಿಟೀಕರಣಿ. 


£0.00 


207} 6 


ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ವೇಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕೆ ನರ್ಸರಿ ಬಳಿಯಿಂಪ ಕತ್ತೋಡಿ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನಗರದಿಂದ 


ಇರ್‌ 


ಸುದೇರ್ದು, ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಡ್ತಿಕೆಲ್ಲು ಬಳಿಯಿಂದ ಪರಾರಿ, ಬೆದ್ರಡ್ಯ ಬಳಿಯಿಂ: ದ್ರೈಪಾಲಬೆಟ್ಟು 
ಹಾಗೂ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಪಕ್ತಿಯಂದ ಹಡ್ದಲಾಯಿಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ, 


50.00 


213} 12 


214| 13 


ಕಾಲು - ತುಂಬ್ಯ ಕೊಡ್ಕಡ್ಯ - ರಾಜಕಿಗುರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ. 


| 


ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ತಣ್ಣೇರುಪಂತ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರಂಗಿಲ್ಲು, ತಣ್ಣೀರುಪಂತ ಗ್ರಾನುದ ಪುರುಷರಮಜಲುನಿಂದ 

ಸಾರ್ಯ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲನಿವರೆಗೆ, ಅಳಕೆ ಸ್ಫೋರ್‌ನಿಂದ 'ಡೊಳ್ನಡ್ಡವರೆಗ, ಹಳದಿ ಗುರಿಯಿಚೆದ ಕೆದ್ಮಳವರೆಗೆ, 

ಶಾಲಾ ಬಳಿಯಿಲದ ಅಂತರದವರೆಗೆ, ಕರಾಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಲ್ಪದಿಂದ ಪಡ್ಗಾಯಿಬೆಟ್ಟು, ಕರಾಯದಿಂದ 
ಹೊಂಜಾಲ, ಗಿರಿಗುಡ್ಡೆ ಪೆರಂಡದಿಂದ ಸಡರ್ಮಗಿರಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ. 


ಕಾಪಿನಡ್ಕ ಬನ್ಸೆಂಗಳೆದಿಂದ ಅಜಿರ, ತೆಕ್ಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋದಾಮುಗುತ್ನೆಯಿಂದ ೩ಡಿಪಿದೆ, ಬಾಜಾರದಿಂದೆ 
ಸೀಮೆಗೊಳಿ, ಮುತ್ತಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಹ್ಲರಾಜಿಯಿಂದ ಅಗರಿ, ನೆಕ್ಕಿಲಪಲ್ಕೆಯಿಂದ ಕೇರ್ಯ, ಪುತ್ತಿಲದಿಂದ ಬೇರಾಢಿ, 
ಬಾರ್ಯ ಗಾಮುದೆ ಮುಚ್ಚಾಲು - ಸಣ್ಣಾಕೆ "ಸ್ತಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ. 


ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಬಾರ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಬಳಿಯಿಂದ ಮಹಾವಿ ಷ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಿಕ್ಕ್‌ ಜೆಯಿಂದ 


HS [oN 
pie ಮಾ 
ಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ತ 
ಸಂ|ಸಂ (ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ! 
11 2 5 
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಲೊಟ್ಟಿಯಿಂಡ ಮುಡಿಪೀರೆ, ಕುತ್ತೂರು. ಗ್ರಾಮದ 
ಸೊಡೆಯಣಿತ್ತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರೆದೆಂಮೊಟ್ಟು, ಬಂ ತ್ರಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ಅತ್ರಜಾಲು, ಕೊಕ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮ 
208] 7 | ಅಂಬಲಪಲ್ವೆ, ಸಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಪೆರಷಲ್‌ ಕಲ್ಲಾಪು. ನಾರಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ 90.00 
ಹೆಣ್ಮಜೆ, ಬನತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟೆ, ಹಾಲಿನ ಸೊಸ್ಯೆಟಿಯಿಂದ ಹ 'ಹಾಣಿಲು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅರಸಿನಕೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಜಾರೋಡಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ. 
r ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಲಾಯಿಪಲ್ಲ, ಮರೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ | 
209| 8 ನಾರಾಲ್ದೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟುಬೈಲು,  ಪಾಣಾಲದಿಂದ ಉಟ್ಟೂರು, ಬಡಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬುಡಂಗಲ್ಲು ಕಿರಿಂಬಿ 50.00 
ಹಾಗೂ ಪೆರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆಠನೀರು - ಚೋಗಡೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ. 
ol 9 ಳಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಬೆಢಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಾಯ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ಮುಂಡ್ರೊಟ್ಟು, ಕೆನ್ಯಾಜೆ ಅಂಬ್ಯ, ಕ ಕಾಡಂಡೆ, 50.00 
ಕೊಳ್ಳೋಡಿ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ಯಾಡಿ ಪಜಿರಡ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ. § 
ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಬಂದಾರು. ಗ್ರಾಮದ ಪೇರಳದಪಲೈೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಗೇರು, ಕೆಲ್ಯಾಡಿಯಿಚೆದ ಅನಾಬೆ, 
21] 10 `ಕೋಡ್ಯೇಲು, ಮೊಗ್ರು ಗ್ರಾಮದ ಎರ್ಮಳದಿಂದ ಅಜಿತರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಇಳಂತಿಲ ಗ್ರಾಮದ £0.00 
ಸ್ಕಾ ಜೆಯುಚಿದ ಪಾರಡ್ಯ, ಅಂಡೆತಡ್ಕದಿಂದ ಪೆ: ಪೆಲಪ್ಪಾಯಿ; ನೇಜಿಕಾರಿನಿಂದ ಬನ್ನೇ ೧ಗಳ, ಬೋಗಿನಬೆಟ್ಟಿನಿಂದ y 
ಕಂಗಿನಾರುಚೆಟ್ಟು ಸ್ಟೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ. 
. ಜೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕಣಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ನೆಕ್ಕಿಲು ನಿಂದ ಮುಚ್ಚೂರು, ಹಲೇಜಿ - ಬರರಿಬು, 
221 ಕಲ್ದಾಜೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಕೊಡ್ಕಡ್ಕದಿಂದ ರಾಜಗುರಿ, ಉರುಪಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಹಲೇಜಿ - ಸೆಕ್ಕಿಲು, 70.00 


80.00 


90.00 


ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಉಜಿರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಜಿತ್‌ನಗೆರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌. ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ. ಕಾರ್ಪಾನೆ ತನಕ, 


213| 14 ಬಡೆಕೊಟ್ಟ, ಗುರಿಪಳ್ಳೆ ಪಡ್ರು, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಚಾವಡಿಯಿಂದ ನಿನ್ನಿಕಲ್ಲು. ಮಾಜಾರು ಬಾಸಮೆ, ಪೆರ್ಲ 


ಎಸ್‌. ಸಿನಾಲನಿ ರು ಸ್ತ, ಓಡಲದಿಂದ ದೊಂಪದಪಲ್ವೆ ತಾರೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೇಕರಣ. 


80.00 


ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಉಜಿರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅರಳಿ ಅಬಿರ ಗುಡ್ಕೆ ಎರ್ನೋಡಿಯಿಂದ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಸಂಪರ್ಕ 
ಕಸ್ತೆ ಕಲ್ಮಂಜ ಗ್ತ್ರಷುದ ವಠೆದಿಂದ ಪಜಿರಡ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಡಸ ನಿಡಿಗಲ್‌ ತ್ರಿಧುವನ್‌ ದಾದುಜೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ 


216 15 ಬನದದ್ಯಲು ರಸ್ತೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಫೊಂಬಿನಡ್ಗೆ ಶಾಲಾ ಬಳಿಯಿಂದ ಈರಪ್ಪರ ಮನೆ ಬಳಿವರೆಗೆ 


ಎಸ್‌.ಸಿ, ಕಾಲನಿ ತ್ರ ಸೋಮಂತೆಡದಿಂದ ಗುಂಡ ಮೊರ್ತಿಲ್ಲಾಯ ಡೈವಸ್ಥಾನೆ ರಸ್ತೆ ದೇವಿಗುಡಿಯಿಂದ 
ಜನತಾ ಕಾಲನಿ ಕಸ್ತೆ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಬಳಿಯಿಂದ ಪರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ. 


90.00 


ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಉಜಿರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೊಸೈಟಿ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ, ಅತ್ತಾಜೆ-ಕುಂಟಿನಿ ರಸ್ತೆ ಕೊೋಯ್ಯೂರು ನ್ರಾಮುದ 


217| 16 'ಬಜಿಲ- ಬೆರ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅದೂರು ಪೆರಾಲ್‌ ಹರ್ಮಾಡಿ ಕಸ್ತೆ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಬಾಯ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಮಲೆಟೆಟ್ಟು 


ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಆಲನೆ ರಸ್ತೆ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಕನ್ನಾಜೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀತೆರಣ. 


70.00 


218/17 


219; 18 


rE 
ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ನೆರಿ 


ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಣೆಪಾದೆಯಿಂದ ಕೆವ್ಯಟಾಜೆ ರಸ್ತೆ. ಬಂಕ್ಷೆಗುಡ್ಡೆ ಪೆ೦ರ್ಗೀಲು 


ರಸ್ತೆ `ಕೆಡ್ಗಜಾಗಿಲು ಅಪ 
ಸ್ವ ಕಲ್ಲ: 
ಸ್ಟೆ ಮಿ 


3% 


ರಸ್ತೆ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಬಳಿ ನೀರಳತೆ, ಗಾಂಧೀನಗರದಿಂದ ದೇವಿನಗರ ರಸ್ತೆ, ತೋಟತ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ 


ಗಾಂದಿನಗರದಿಂದ ಮೋರ್ತಾಡಿಕೊಪ್ಪದ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ. 


1 WRT 1 
ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ಶಾಲೂಕು ತೋಟತ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರಮನಸೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಾರೆ 


ಈ 
ರಸ್ತೆ ಮುಂಡೈಲುದಿಂದ ಕಣೆ ರಸ್ತೆ ಚಿಬಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಜೋಡುಕಾಯರ್‌ನಿಂದ ಗಾಂಜಾಲ್‌ ಚರ್ಜ್‌ ತನಕ ಕಸ್ತೆ, 
ನಳ್ಳಿಲು ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ. 


222| 21 


l 
| ಚೆಲ್ದಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು: ಓಡಿಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಜಪ್ಪಾಡಿ ಉಬರಡ್ಕ ರಸ್ತೆ, ಬಲೈಶ್ಯಾರ್‌ ಹೊಸಮನೆ ರಸ್ತೆ 
ಒಳಬೈಲು ದೇವರ ಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ, ನಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಜೇಯಸಗರದಿಂದ ಅಣ್ಣಪ್ಪನೋಡಿ ರಸ್ತೆ 
ಗಡಾಯಿಕಲ್ಲುವಿನಿಂದ ಪಡಯಾರು ರಸ್ತೆ. ಕುದ್ದುಲದಿಂದ ಗುರಿ ಕಂಡ ರಸ್ತೆ ಸೂರ್ಯದಿಂದ ಕುಮೇರು 
ಬೊಳಿಯಂಜಿ ರಸ್ತೆ, ಸವಣಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಸವಣಾಲು ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ನಿಂದ ಹಲಸಿನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಮುಂಡೂರು 
ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಾನಗರದಿಂದ ಪರಂಬುಡೆ-ಕೊಳ್ಳರಾಯಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ. 


ದೆಳಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಮಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮದ ನೆತ್ತರೆ-ಪಾಠೇಶು ಸಾರ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಬೆಳೆಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಗುರಿಪಳ್ಳ- ಇಂದಬೆಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 


ಮೂಡುವಡತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಾಲೂಕು ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡು ಕಾಸನ್‌ ಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಾಲೂಳು ತೆಂಕಮಿಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಪಡೀಲು ಕೊನ್ನೆರಬೆಟ್ಟು ಗರಡಿ ರಸ್‌ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಾಲೂಕು ಕಟೀಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ೦ಗಡ ಯಂದ ಒಲವಿನ 


ಲ 
CY 154000 


90.00 


50.00 
50,00 


100.00 


ತ .00 
10) 3 ಗುಡ್ಡೆ ಕಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.0.510ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ೫ 
221] 4 ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಾಲೂಕು ಬೆಳುವಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಂಡಿಗೆ ದರ್ಪಾಸು ಬಳಿಯಿಂದ 50.00 
ಶಾಂತಿನಗರ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲನಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಘು 
28] 3 ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಾಲೂಕು ಕಟೀಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂಗಡಿ ಯಿಂಡ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ 65.00 
ರಸ್ಲೆ ಅಭಿವೈದ್ದಿ 
SSE, SR [ - 
329] 6 ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಾಲೂಕು ಶಿರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ರಸ್ತಿಯ 50.60 
4 ಮುರಂತಡಿ ಸೇತುವೆ ತನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ _ k 
ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಾಲೂಕು ಕೆಮ್ರಾಲ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಪಾಪಿಯ ಸುರ'ಗಿರಿಯಿಂದ ಹೊಸಕಾಡುವರೆಗಿನ ಇ 
23) 7 ಲ ಸ 25.00 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
4 R — { — 
21) 8 ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಾಲೂಕು ಕೋಡಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾವದಬೆಟ್ಟು ತೋಡಾರುಗುತ್ತು 45.00 
ಮಾಹಾಕಾಲ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ೫ 
22 3 ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಾಲೂಕು ಪಾಲಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಧಾಯಿಪ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾಲಡ್ಕ ಕೆಡ್ಕಾ ಸೆಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ 3000 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 
2330 ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಾಲೂಕು ಪಾಲಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡೆಂದಲೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 4000 
ರ ಚೊಮ್ಮಲಗುಡ್ಡೆ. ಪೆರ್ಲಪಾಡಿ ಮುರ್ಕುಗುತ್ಡೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ j 
[TT ಮೂಡುವದಿರೆ ತಾಲೂಕು ಪಾಲದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಪ್ಯಾಪ್ರಿಯ ಕಾಂಶಾಷರ' ನಾಣಿಲ್‌ ಬೈಲ್‌ ಕೊಡು K } 
234! 1 ಕೆ ಪ 25.00 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
[ | ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಾಲೂಕು ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯತ ವ್ಯಾಯ ಬಂದಾದ ಇವಾನನಂವ 
335] 12 


ಉನಿಲುಕ್ಕು ಕಜ್ಚಾಲು ರಸ್ತೆಯ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಮ 


HI penei8 


“1g ನಾದ್ದಾನ 
ವ | ಕಾಮಗಾರಿ - .ಸಿತ್ಡ 
1ಸೆಂ]ಸಂ (ಡೂಲಕ್ಷಸಳಲ್ರ 
1/1 2 5 
236 13 ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಾಲೂಕು ಬಳ್ಳುಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಲ್ಲೂರು ಹೆದಪಿನಿಂದ ಗುತ್ತಕಾಡು 25.00 
ಿಗೋಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 5 
ಮಾಡಹಾರಕ ತಾಲೂಕು ಬಳ್ಳುಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆವತಾರು ದೇಂದಡ್ಡ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ 
237| 14 § ಗ SRT ಈ ಇ ಪ 30.00 
ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
A 
5317 ಮುೂಡುವದಿರೆ ತಾಲೂಕು ಐಕಳ ಗ್ರಾಮ ಪೆಂಜಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಿತ್ತಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 25.00 
2391 16 ಮಾಡುಬದರೆ ತಾಲೂಕು ಪಾಲಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಿನ್ನಿಪದವು ಕತ್ತಿಮಾರು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 25.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
240| 17 ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಾಲೂಕು ಇರುವೈಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೋಡಾರು 1ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಪಡೀಲು 50.00 
ಜಾಕ್ಸಾರುವಿನಿಂದ ಪಡುಪೇರಳಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ 
ಮಾಹಾ ತಾಲೂ ಮಳವೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಂಜಾರು ಕರೋಡಿಯಿಂದ 
241] 18 ್ಲ ರ 30.00 
- ಕಾಮಜಾಲುವರೆಗಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮೊಡುಬದರೆ ತಾಲೂಕು ಮಂಗಳೆಪೇಟೆ-ತಾಳಿಪಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೆಸೆಯ ಕ.ಮೀ.6.10. ರಂದ 
242] 19 Fk bi ಡ್‌ 125.00 
7.60ರವರೆಗೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
[0  ಾಡುಬದರೆ ತಾಲೂಕು ಸಾಂತ ಪೇಲಾಂತಚೆಬ್ಬು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.2.20 ರಿಂದ ಸ 0 | 
§ kk 5.20ರವರೆಗೆ. ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಫ 
2441 21 ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಾಲೂಕು ಭಟಕೆರೆ-ಕತ್ತಲ್‌ಸಾರ್‌-ಸೆಲ್ಲಿತೀರ್ಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 'ಕಿ.ಮೀ,1.50 ರಿಂದ 5:00 
3.50ರಪರೆಗೆ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
| ಸವಷಾರು ತಾಲೂಕಿನ ಮದ್ಯ-ಜೇಳ್ಕಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.2.50 ಶಿಂದ 5.00ರವರೆಗೆ 
K) % ನಿ ಯ ರಣ 
245| 42 ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 000 
i 2461 23 ಮಾಗಸೂರು ತಾಲೂಿನ ಮೂಡುಕೆಡ್ಡೆ-ನೀರುಮಾರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ: ಕಿ.ಮೀ.0.70ರಲ್ಲಿನ ಶಿಥಿಲ 80.00 
ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನ 
247| 24 ಮೊಡುವದಿರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಶ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೆಂಕ ಎಕ್ಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ಪೆರ್ಮುದೆ 50.00 
' ಪೇಟೆಯಿಂದ ಮೇಲೆಕ್ಸಾರು ಬುಡಿಗಾಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ” 
ಇ ಸ್ತಿ 
ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯತ್‌ ವ್ಲಾಪಿಯ ಬೋರುಗುಡ್ಡ ಪಣಂಬೇರಿ ರಸ್ತೆ 
248] 25 Le $= ke’ ಮೌ 50.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
249| 26 'ಮನಹವದರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಪೇಟೆ' ಯಿಂದ ಓಡದ 50 | 
ಕರಿಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ § 
ಇ ಹೂಡನವತ ತಾಲೂಕು ಮಳವೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವಾಮ ಪಾರಾದ ಐಸ್‌ ಸಾಂಡ್‌ ನಂದ] 5 
ತರಂಬಾರು ದೇವಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹ್‌ 
251| 28 'ಮೂಡುಬದಿಕೆ ತಾಲೂಕು ಪಡುಪಣಂಬೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಡುಪಣಂಬೂರು ಗ್ರಾಮುದ 25.00 
KM ಹೊಯಿಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಗೌರಿಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : | 
|. ಮಾಷ ಸ್ರಾವ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಏಳಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತ್‌ ಪಾಲ್‌ ರಸ್ತೆ 
252} 29 a ವ್‌ ಸ 25.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
lh 
ಮೂಡುಣವಿಕೆ ತಾಲೂಕು ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ 'ವಾಪಿಯ ಪಾವಂಜೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ F 
253| 30 | Fa ky ಆ 25.00 
ಬಳಿಯಿಂದ ಕೊಳುವೈಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
254 31 ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಾಲೂಕು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಗ್ರಾಪು ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಗೋಳಿಜಾರು' ಮುಲ್ಫಿ 5000 
| ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಳತ್ತೂರು ಪಡುಮನೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 4 
ಒಟ್ಟು 1700.00 
ಮಂಗಳೂರುದು ಕ್ಲೇತ್ರೆ | 
[255 1 | ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.46ರ ಕೆಂಟೋನ್ನೆಂಟ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಲೇನ್‌: ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50.00 


ಪದವು ವಾರ್ಡಿನ ಶ: 
ಲೊಡೆದೆ ಮುಂದುವರೆದ ಆ: ಭಿವೃ 
als ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪಾರ್ಡ್‌ ನಂ.21ನೇ ಪಡೆಪು ವಾರ್ಡಿನ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮಂಜಷ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮುಂದುವರೆದ 3000 
|} h ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ' 
ಸಂ 4 ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ32ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಈಡನ್‌ ಕ್ಷಬ್‌-ಗುಂಡಳಿಕೆಯಂದ ಯೆಯ್ಯಾಡಿ 50.00 
i L ಕಂಟರ್ದಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ y 
ಣ್‌; ವೇ 2ರ! ಜಃ ಫೆ 7 FX ey ನ: 
e ಗ ಮಂಗಳೂರು ಸಗರದ 53ನೇ ಬಜಾಲ್‌ ಪಾರ್ಡಿನ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಕೊ್ದಬ್ಬು ಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯಿಂದ ಕಾಸಕರಿಯ i000 
ಬಂಟ ಮಂದಿರ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸೇತುವೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಉಳ್ಳಾಲ J 
260, 6 | ಕುದ್ರುವಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಂಡುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ (ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ.54 170.00 
k ಜಪಿನಮೊಗರು) 
| ಪ |. | 
261| 7 | ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕಾ ವ್ಯಾಕ್ತಿಯ 21ನೇ ಪದವು ಪಾರ್ಡಿನ ಶಕ್ತಿನಗರ ಕೊಡಂಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 50.00 
262| 8 | ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 50ನೇ ಅಳಪೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಾರ್ಡಿನ ಅಳಪೆ ಮಠ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ] 25.00 
ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 51ನೇ ಅಳೆ ಉತ್ತರ ವಾರ್ಡಿನ ಶಿವನಗರ ಕೋಡ್ನಬ್ಬು 


ದೈವಸ್ಥಾನ ಬಳಿಯೆಂದ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.66 ಹೈವೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಮಂಗಳೂರು ಬಜಾಲ್‌ 53ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ಜಯನಗರ ಕಲ್ಲುರ್ಟ ಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಆಡಪರವರ ಮನೆಯ 


264) 10 50.00 
ಬದಿಯಿಂದಾಗಿ ಬಜಾಲ್‌ಗೆ ಜೋಡಣೆಯಾಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ. 
ಂಗಳೂರು ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು 54ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಚಿಂತನ ರಸ್ತೆ) ಜಪ್ಪು 
25] nu} ಸಿನಮೂಗಡ het DE (ಚಿಂತನೆ ರು ಇಪ್ಪು | 
ಕುಡಿಪ್ಪಾಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡಡ್ಡಾಸ್‌ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
266| 1 ಮಂಗಳೂರು ಪದವು ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ 35ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿನಗರ 7500 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಶಕ್ತಿನಗರ ಸ್ಮಶಾನದ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ. ' 
ಮಂಗಳೊರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕಾ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯ 54ನೇ ಜಪ್ಪಿನಮೊಃ ೯ನ ಲಯನ್ಸ್‌ ಕ್ಲಬ್‌ 
2671 3 ಷುಂಗಳೊರು ಮಹಾನಗರಪಾ ನಿಯ ಪ್ಲಿನಮೊಗರು ವಾರ್ಡ್‌ನ ಲಯನ್ಸ್‌ ಕಬಿ 2500 
ಬಳಿಯಿಂದ ಕರಂಬಿಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
| ಪುಂಗಳೂರು ಮಹಾನೆಗರಪಾಲಿಕಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 54ನೇ ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು ವಾರ್ಡ್‌ನ ಕೆಡೆಕಾರು ತಾರ್ಕೊಲ್ಯ 
268| 14 ಕ ಮ ಕ 26.00 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ. 
Kl 2 ೪" 

269 15 ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೋಳೂರು ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.27ರ ಮಠದಕಣಿ ನೇ 75.00 
f ಅಡ್ಡರಸ್ನೆಯಂದ ಗ್ಲೋಬಲ್‌ ಹಾಸ್ತಿಟಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. i 
ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.॥ನೇ ತೆಣ್ಣೇರುಬಾವಿ ಚರ್ಚ್‌ ಬಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 
270} 16 ಕ್‌ , ಸ್ಯ 23.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 

Kad 
ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾರ್ಕ ಸಂ.25ನೇ ಬೇಕೆಬೈಲ್‌ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಡಿನ ಕೊಟ್ಟಾರ 5100 
ಕಲ್ಬಾವಿ ರೆಸ್ತೆಯ ಸಾಗರ್‌ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸುಂಡರ್‌ ಗಾರ್ಡಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. * 
. ಒಟ್ಟು 1000.00 
es 
r ತ | 
ಕ. ಜಿಲೆ ಬಂಟಾಳ ವಿದಾನಸಬಾ ಕೆ ವಿಟ 3 ಗಾಮದ ಕ: ಜೀಲ್‌-ಪೂರ್ಲಿಪಾ ಅನಿಲಕಟೆ- 
2! 1 ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭ ಕ್ಲೇತ್ರದ ವಿಟ್ಟಪಡ್ಗೂರು: ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಟುಕುಡೆ: ಪೊರ್ಲಿಪ್ಪಾಡಿ-ಅನಿಲನಟ್ಟೆ. 300.00 
ಕಡಂಬು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಧಾನಸಧಾ ಕ್ಷತ್ರ ನೇರಲಕಟ್ಟ - ಕೈನಾಡು - ವೇಣೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ ಓಂದು ಗ 
ಭಾರಿ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ) 
ವಿಯನಡುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಮಾವಿವಳತ್ಯ - ಸಂಗದೆಟ್ರು ರಸ ಆ | 


283 


284 


2 


ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿಯಿಂದ ಪರೇಕಿಲು-ಮಾಪಲ ರಸ್ತೆ, ಇಡಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ (ಶಾಲಾ ಬಳಿ), ಹುಲಾರು 


ಸೆಕ್ಕರೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಖಂಡಿಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆದಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಯ್ಕಾರು ಕೋರಿಕ್ಕಾರು ರಸ್ತೆ ತ್ಯಾಗರಾಜ ನಗರ ಕಡಮಜಲು 


| ಕೆದಂಬಾಡಿ ಬೀಡು ರಸ್ತೆ, ಕುಂಬ್ರ ಕುರಿಕ್ಕಾರ ರಸ್ತೆ, ಜೋಳೋಡಿ ಅಮೈಕ್ರಿಮಾರ್‌ ಮುಡಾಲ ರಸ್ತೆ, 
ಬೋಳೋಡಿ, ಮನ್ನಾಪು ಫು ರಸ್ತೆ ಸ್ತ್ರ ಪೊಟ್ಟಮೂಲೆ ಬಾಲಾಯ ರಸ್ತೆ, ತಿಂಗಳಾಡಿ ಕಜೆ ನಂಜೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಬಾರಾಯ ಹೊಟ್ಟಮೂಲೆ ಮುತ್ತೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ನ ೈದ್ಧಿ 


ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ತೆಗ್ಗು ಓಲೆಮುಂಡೋವು ರಸ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟತ್ತಾರು ನೂಜಿ ರಸ್ತೆ, ಮಾಡಾವು 
ಕಂಚಿನಪದವು ರಸ್ತೆ, ಮಾಡಾವು ಬೊಳಿಕ್ಕಲ ರಸ್ತೆ, ಏರಡ್ಕ ದೇರ್ಲ ರಸ್ತೆ: ಹಾಗೂ” ದೇವಿನಗರ ಅಂಗನವಾಡಿ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


-- Paoe20— 
ET ದಾನ 
33 ಕಾಮಗಾರಿ ಎತ್ತ 
ಸೆಂ|ಸಂ ಕಗಳಲ್ರ)!' 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
| 
11 2 5 
275) 4 ಡಕ. ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸೆಜಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾವಳಮೂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರ್ಕಾಡಿ -.ಕಾವಠಕಟ್ಟೆ - ಬಂಗೇರಕೆರೆ ರಸ್ತೆ 200.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ವಾನ p ಧನ್ಯಾ 
276! s ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ನಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಂಜಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಂಬ್ರದೈಲು - 'ಆಜಾರಿಪಲ್ಕೆ - ಪಂಜಿಕಲ್ಲುಪದವು 300.00 
ಎಣೆಲಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
z' ವ 
27! 6 ದಸ. ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಲ್ಲದಕೋಡಿ - ಬೇತ - ಮುಗುಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 100.00 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು. ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
278| 7 'ಬಂಟ್ಞಾಳ ತಾಲೂಕು ಕನ್ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕಮ್ಮಾನೆಯಿಂದ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವೆ 100.00 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
279] 8 ಬಂಟ್ನಾಳೆ ತಾಲೂಕು ಕಾವಳೆ ಮೂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉಂಡಾರು- ಕಲಾಯಿಬೈಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 25.00 
[ETI | ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸರಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಪಾಡಿ-ಬಲಯೂರು ಬಜ ಗ್ರಾಮಿಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50.00 
281; 10 ಬಂಟ್ಲಾಳ ತಾಲೂಕು ಸಂಗದೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ-ಹೊಳ್ಳಾಡಿಗೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 3000] 
ಒಟ್ಟಾ 15230 
ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ 
A el 
ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರ್ಯಾಪು ಗ್ರಾಮದ ಬಂಗಕರಡ್ಕ-ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ' ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ 
ಸುಂಜೂರುಪಂಜದಿಂದ ಮೇಗಿನಪಂಜ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಸ್ಟ ಪಂಗಡ ರಸ್ತೆ ನಲ್ಪರ್ಪೆ ನೀರ್ಕಜೆ ರಸ್ತೆ , ತೊಟ್ಟ ಸಾರ್ನೆಜನಿಕ 
282) 1 | ರಸ್ತೆ ಸಂಪ್ಯ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೊ ಕುರಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ನಡುಬ್ಯಲು ರಸ್ತೆ, 50.00 


50,00 


50.00 
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ಪುತ್ಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳ್ಳಿಗೆ-ಪಾಂಬಾರು ರಸ್ತೆ ಮೇರಡ್ಕದಿಂದ ಬಾಯಂಬಾಡಿ ರಸ್ತೆ, 
ಸಿದ್ದಮೂಲೆಯಿಂದ ಮಾಲೆಕ್ರೋಡಿ ಶಸ್ತೆ ಮೊಗಸಪ್ಪೆ ಸ್ಟೆಯಿಂದ ುಳ್ಳಂಪಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ದುಗ್ಗಳ ರಸ್ತೆ 
ಹಾಗೂ ಹೆರ್ನಾಜೆಯಿಂದ ಪೂಂಡ್ರುಶೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


50.00 


a: 


ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಆನಡ್ಕ ಮಲೆಪಡ್ತು ಶಾಂತಿಗೋಡು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ಕೂಡು 

ರಸ್ತೆ ತಲ್ಲವೆ ೯ ರಸ್ತೆ ವೀರಮಂಗಲ ಡೆಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸರಿಮೊಗ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಮಾಡತ್ತಾರು ಕೆಂದ್ಲಾಜೆ ರಸ್ತೆ 

ಕಲಗುಡ್ಡೆ 'ದಾರಿಫಮುಜಲು ರಸ್ತೆ ಉದ್ದಮಜಲು ಕೈಪಂಗಳ ರಸ್ತೆ, ಮುಕ್ನೆ ಪಂಚವಟಿ (ಎರಿಕು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
"ಮುಕ್ತ ಪಂಚವಟಿ ಮುಗೇರಡ್ಕ ಶಿ ಅಳಿವೈದ್ಧಿ 


44.50 
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ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟಿಂಪ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟಂಪ್ಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗೋಳಿಪದವು: ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ 

ಬೀಡು, ಗುತ್ತು 'ಪಾರ ರನೆಯ ಪಡ್ರಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ನಾ ಕರಾವಳಿ ರಸ್ತೆ, ಕಕ್ಟೂರು. ಅಡೈಕ್ತಿಮಾರು ರಸ್ತೆ, ರೆಂಜ 

ಮರಜಲ್ಲುಂಜ ಚೊರಿಪ ಪದವು ರಸ್ತೆ. *ಕೊರಿಂಗಿಲ ಕಕ್ಕೂರು ಅನೆಡ್ವ ರಸ್ತೆ: ಹಾಗೂ ಇದೇ ಗ್ರಾಮದ ವಾಳೆಗುಳಿ 

ಕೀಲಂಪಾಡಿ ರಸ್ತೆ, be ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಗುಮ್ಮಟಗದ್ದೆಯಿಂದ ಇರ್ದೆಗೆ ಹೋಗುವ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇರ್ದೆ ಪದರೆಂಜ ಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


ಹ) 


50.00 


288 


ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಿಯಡ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ ಮಜ್ಞಾರಡ್ಕ ರಸ್ತೆ, ಪಾಹೆಮಜಲು ಮರುತ್ತಮೂಲೆ 
ಪೈಲುಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆ ಮಾಣಿಯಡ್ಡ ಮುಂಡಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ರಸ್ತೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ ' ಪಯಂದೂರು ರಸ್ತೆ, ಮತ್ತು 
ರು ಗ್ರಾಮಡ ಕಾವು "ಮಾಣಿಯ ರಸ್ತೆ. ಕಾವು ತೋಟದಮೂಲೆ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಮ್ನಿನಡ್ಯ 
ಅಂಕೊತ್ತಿಮಾರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


50.00 


ಕ್‌ ೫ pre 
ನಾಲು ಣು ೯ ರಸ್ತೆ ಮರಿಯ ನೋಡಕೀರಿ. ನ ್ಸ 
289 8 ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಹಾ'ಗೂ ಸರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ತೆಂಬುತ್ತಡ್ಯ | ಹಂ: 4 ಸರ್ವೆ ಎಲಿಯ 


ಡೆ 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೊರಂಗು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ. ಬೊಲ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 


ಇವಸ್ಯ 50.00 


ys ಲಃ 


ಉದಯಗಿರಿ ಕೊಠಂಗು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ: ಅಭಿಷೃದ್ದಿ. 


ಲ್ಲಾ ಡು ಗ್ರಾಮದ ಸಲ್ಪಾಜೆ ಕೂಟೇಲು ರಸ್ತೆ, ಮುರುಂಗಿ ಕ: ಇಪ್ಪಳ ರಸ್ತೆ, ಅನೆಗುಡ್ಡದಿಂದ 

ಬಿಳಿಯೂರುಕಟ್ಟಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಿಂಡ ಮುಗೆರೋಡಿನ ಬಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, 
ಆಗರ್ತಬೈಲು ಮಠ ರಸ್ತೆ ಅಟ್ಲಾರು ನೀರುಕುಕ್ಕೆ. ರಸ್ತೆ ಉಜ್ರುಪಾದೆಯ ಮುದಲೆಗುಂಡಿಯಿಂದ ಕಾಂತಿಲ 
ನಾಟೆಕಲ್ಲು ಸಂಷರ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


50,00 


a ಪುತ್ತೂರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಆಅರ್ಧಮೂಲೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ, ಗುರಿಕೆಲ್‌ 
ಕೊಡಕ್ಕಾನ ರಸ್ತೆ ಆರ್ಲಪದವು ಪರಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಉಡ್ಡಂಗಳ ಆರ್ಲಪದವು ರ'ಸ್ಕೈ ಆರ್ಲಪ ಫದವು ಗಷಲೆಗೆದ್ಬಿ ರಸ್ತೆ 
ದೇವಸ್ಯ ಸುಡುಕುಳಿ ರಸ್ತೆ, ತುಂಬಡ್ಯ ಪಾಳ್ಳಮೂಲೆ ರಸ್ತೆ ಪಿಲಾವೂರು ಒ ಟ್ವಿಪ್ಪಾರಿ. ರಸ್ತೆ ಸೂರಂ”: ಬೈಲು 


ಮುತ್ತೆಪಲಖು. "ಆಸ್ಪ ಹಾಗೂ ವಿವೇಕಾ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಮ ೈದ್ಧಿ 


291; 1} 50.00 


ಫುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡ್ಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪುದ ನ ನೀರುಕ್ಕು ಜೊರಿಪದವು ರಸ್ತೆ, ಜನತಾ ಕಾಲನಿ ವಿಜಯನಗರ ರಸ್ತೆ, 
22 1 ನಾಕುಡೇಲು ಕೊಪ್ಪಳ ರಸ್ತೆ, ಸೆರ್ಕಳ ನುಳಿಯಾಲು ರಸ್ತೆ ತಂಬುತ್ತಡ್ಯ ಬಂಟಾಜೆ ರಸ್ತೆಯ ನುಂಯಾಲು 50.00 
ಎಂಬಲ್ಲಿ, ಗೋಳ್ತ ನಿಡ್ಡಳ್ಳಿ ಶಾಲಾ ರಸ್ತೆ, ತಲೆಂಜ ದೇರ್ಲ ರಸ ರ್ನವ್ದಾಡಿ ಪೇರಲಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ದೇವಸ್ಯ § 


"ನಾಕುಡೇಲು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೊಟೇಲು ಏಂಪೆಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಪುತ್ತೊರು' ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಜತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಿಂಡೋಪವು ದರ್ಬಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ, ಬೆದ್ರೋಡಿ ಮಣಿಕ್ಕಳ ರಸ್ತೆ 
293| 12 ಗುಂಪಲಕೋಡಿ ಅಯೋಧ್ಧನಗರ : ರಸ್ತೆ ಉರಚಿ Uc ಬ ಹಾಗೂ ಮೇಲೂರು ಮಸೀದಿಯಿಂದ ತಿಪದಮಠ 50.00 


ಭಿವೃದ್ಧಿ 


' ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಳಮೊಗ್ರು ಗ್ರಾಮುದ ಪರ್ಪ್ಷುಂಜ ಜಸಕಾ ಕಾಲನಿ ರಸೆ ಸ್ರ ಕುಂಬ್ರ ಬಡೆಕ್ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ, 
jas [is ತೆಖುಮಲೆ ದರ್ದೆತಡ್ಡ ಮದ್ಯೆ ಕರ್ಪ್ಷುನಡ್ಕ ಹತ್ತಿರ ಮನಡಲಮೂಲೆಯಿಂದ * ಮುಡಲ ರಸ್ತೆ, ಮುಜಲ 5000 
ಮಾಯಿಲಕೊಚ್ಚಿ ರಸ್ತೆ ಕುಟಿನೊಪನಡ್ಡ ನೀರ್ಪಾಡಿ ಕತ್ತೆ ಕೈಕಾರ: ಬಾಣಬೆಟ್ಟು ಮುಡಲ ನೀರ್ಪಾಡಿ ಸಂಪರ್ಕ k 


ರಸ್ತೆ 'ಅಜ್ಜಕಲ್ಲು ಮೊಡಪ್ಪಾಡಿ ತರವಾಡು ಕಸ್ತೆ LM ಕೈಕಾರ ಎರ್ಮಟ ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಳ್ಳಾವು ರಸ್ತೆ, ಪುಳಿತ್ತಡಿ ಕಜೆಕ್ಸಾರು ರಸ್ತೆ, ಪೆರಿಯಡ್ಯ ಕುಂಟಿನಿ 
295| 14 | ರಸ್ತೆ ರಾಮನಗರ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ, ಮರಿಕೆ ಜನತಾ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಒರೆ. ಪಳ್ಳದಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ, 50.00 
ರಾಮನಗರ ನಟ್ಟಿದೈಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


296] 15 ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಿಪ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಲ್ಲಡ್ತು ಕಬಕ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50.00 
ಹುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಕ್ಕಮುಡ್ಗೂೊರು "ಗ್ರಾಮದ: ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ಹೊಸಹಿಳ್ಲು ರಸ್ತೆ, ಬೀರ್ದಹಿತ್ಸು ಬೀರಿಗ (ಕಸೆ ಮತ್ತು 


ಬನ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಮ್ಮಾಯ ಸುಂಡಿಬಾಲು ಕೆಂಜೂರು ಕಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜುಷಸ ಬಾದಿಷಕ್ಟಿ 
ವಾರಕರಿ ತ್ತೆ ಸೇಡಿಯಾಮ ಕೂಟೇಲು ರಸ್ತೆ, ಮತಾವು ಕುರಜಾರು "ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹನುಮಾಜಿ 


| ಕೆಡ್ತಿಮಾರ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
f 


297| 16 50.00 


ಪುತ್ತೊರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕಬಕ ಗ್ರಾಮದೆ ಕೆಜೆ ಆಲದಗುಂಡಿ ಕ್ತ ಮೂವಳ ಕಜಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಸಬ್ಬನೆಕೋಡಿ 
ಬಳಿ: ರಸ್ತೆ, ಕೆದು: ಏವಡ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್‌ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ. ಮುರೆ ಬನಾರಿ ಪೂವಪ್ಪು ನಿ ಹಾದುಕರದರ ಮನೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ 
ಕ್‌ದುವಡ್ಡ ಬಶೀರ್‌ ಮನೆ "ಹಾರ ರಸ್ತೆ ನೋಫ್ಯ ಪೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ ಮನೆ ಬಳಿಯಿಂದೆ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಭೆಟ್‌ 


ಮನೆ ಬಳಿ ರಸೆ ಆ ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


298} 17 50.00 


ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಗನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಂಡೋಳೆ ಪರಮೇ: ಶ್ವರ ಮೂಲೆ ರಸ್ತೆ ನೆಕ್ಕರೆ ಕೋಡಿಯಡ್ವ 
2 


ಬ 
299) 18 [ರಸ್ತೆ ಕ್ಕೊಲ ಉಳೆಯ 5 ಮತ್ತು ಸ ಷೆಡುವನ್ನೂರು in ಹನುಪುಗಿರಿ ಮೂತಾಯಂರು. ಬರಿವಾರು: ಸ 50.00 


l Sr ಯ el 


306| 25 ಕಂಬಳೆಬೆಟ್ಟು ದೇವಸ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಸಂಪರ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕುಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಂತಡ್ವ ಕಬಕ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಸ್ತ ಮಲ್ತು ಸ ಸ್ತಿ 


307} 26 


ಮಾಡತ್ತಾರು ರಸ್ತೆ, 'ಪೂಜಾರಿಪಾಲು ರಸ್ತೆ, ಮರ್ದೇಲು ಸುಣ್ಣಾನ ನೇಂಜ ರಸ್ತೆ, ಕೌರೆಕೋಡಿ ಪೆಜಕುಡೆ. ರಸ್ತೆ, 
ಅರ್ಬಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಮರಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಬಂಟ್ಞಾಳೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಡ್ಡಿದು ಗ್ರಾಮದ ಮಿತ್ತೂರುನಿಂದ ಸೂರ್ಯದ "ತನಕ, ಮೈಕೆ ಏಮಾಜೆ ರಸ್ತೆ, 


ಜೆಮಾರು ಕಾರ್ಯಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ರೆಂ 
ಯಾರ ಜನತಾ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಕುಲಾಲ್‌ 


ಬಂಟ್ಟಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆದಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಗಡಿ 

ಮನೆ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ, ಸತ್ತಿಕಲ್ಲು ವಡ್ಕದಗಯ ರಸ್ತೆ ಸರೋಳಿ ಸತ್ತಿಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ 
ಸ್ಮಶಾನ ರಸ್ತೆ ಬೀಡಿಗೆ ಎದುರ್ಕಳ ರಸ್ತೆ, ಕುದುಂಬ್ಬಾಡಿ ಕಲ್ಲಸರ್ಪೆ ರಸ್ತೆ, ಕರಿಮಜಲು ಕಂಪ ರಸ್ತೆ, ಕರಮಜಲು 
ಜನತಾ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ, ಬೀಡಿಗೆ ಪಾಲ್ತಾಜೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಬಂಟ್ಟಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಣಿಲ ಗ್ರಾಮದ 'ಮುರುವ ಓಟೆಪಡ್ತು ರಸ್ತೆ, 'ಮುಂಡಮೂಲೆ ರಸ್ತೆ. ಮುರುಪ 


ಕೊಮ್ಮುಂಜೆ ರಸ್ತೆ, ಸಾಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಬಂಟ್ನಾಳೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆರುವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಣ್ಣಂಬಳ ಸೇಡಿಗುಳಿ ರಸ್ತೆ, ಮುಚ್ಚಿರಪದವು ಜನತಾ ಕಾಲನಿ 
ರಸ್ತೆ, ಕಡಂಬಿಲ ಪ.ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡೆ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ, ಕಡಂಬಿಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಾಗಸಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಹಾಗೂ ನೆಕ್ಕರೆಕಾಡು ಪ.ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


LL 


pi Baae22” 
41 ಧಾನ 
3 ಕಾಮಗಾರಿ ತ್ರ 
ಸಂ|ಹಂ 3 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ! 
ill 2 5 
ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 34ನೆಕ್ಸಿಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೆಲ ಬೀತಲಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಗುತ್ತು ರಸ್ತೆ ದರ್ಜೆ ರಸ್ತೆ 
300] 19 ದರ್ಜೆ ಪೊರ್ಕಜೆ ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಯಮುನ ಕಜೆ ಇವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ತೆಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ, 50.00 
ಒಂಟಿಕಾಳಿ ರಸ್ತೆ, ಕೊಳಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ, ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸರ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ, ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿತ್ತಡಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ದೊಳಂತಿಲ ” 
ಹೊಸ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಹುತ್ತೂರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ೋಡಿಂಜಾಡಿ ಗ್ರಾಮುದ ನಿಡ್ಯ ಪಾದೆ, ೋಡಿಂಬಾಡಿ ತುರ್ಕೆದಗುರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲನಿ 
301 20 | ರಸ್ತೆ ಶಾಂತಿನಗರ ಕನ್ನಿತಪಳಿಕೆ ರಸ್ತೆ, ಆಜಾರಿಪಾಲು ರಸ್ತೆ ಹುತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೇರಿಕೆ ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ, 42.00 
ನೆಕ್ಕರೆ ಹೊಸಮನೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಂದ್ರೆಗೇರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
EE ಧಾಡ್‌ ನವನ ನವಾವಾಡ ಗಾನಡ ಬರಬಂಡಾಡಿ ಕ್ಯೂಂ ರಸ್ತೆ ಇಸಷ್ಯನ್ವ FE 
3577 | ಪುತ್ತೂರು ಠಾಲ್ಲೂಕು ನಕಬಂಡಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುರದಮೇಲು ಪೊನ್ನೊಟ್ಟು ಪೆರಿಯಡ್ವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50.00 
735 ಪತ್ತಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಫತವನಡಾನ ಸುಾನುದ ಮುರದಮೇಲು ಸುಬ್ರಹ್ಯ್ಯಾ ಪಾಷಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 5000 
ಬಂಟ್ಞಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆರ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಡಂಬು ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಕಡಂಬು ನೂಜಿನಡ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹೊಯ್ಯಲೆ 
ಹನುಮಾಜೆ ರಸ್ತೆ, ಕಡಂಬು ಕಾರ್ಲ ಹೂವಾಡಿಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಿಳಿಯೂರು. ಗ್ರಾಮದ ಕರುವೇಲು 50.00 


48.00 


50,00 


50.00. 


50.00 


« ಬಂಟ್ಲಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಟಮುಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೇರಿಕೆ ಸೆನೆರಮಜಲು ರಸ್ತೆ. ಕುರುಂಬಳ ಕೇಪುಳಗುಡ್ಡೆ 
ph ್ಲೌಕು ಬಣ್ಣ pS ಸ್ವೇ 
310 | 29 


p 


ಉಜಿರೆಮಾರು ರಸ್ತೆ, ನಾಟೆಕಲ್ಲು ಕೆಬ್ಬಿನಹಿತ್ತು ರಸ್ತೆ, ಕೆಮನಾಜೆ ಶಾಂತಿಯಡ್ಕ ಬಲ್ಮಾಡು ರಸ್ತೆ, ಮಾಡತೆಡ್ಯ 
ಮಲರಾಯಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ. ಬೇರಿಕೆ ಪೆರ್ಮಾಜೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೊಲ್ಯ ಹ್ಯೊಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


50.00 


3113 


ಬಂಟ್ಞಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಫೇ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಜಿಕಲ್ಲು ಉಳೆಯ ರಸ್ತೆ, ಕುದ್ದುಪದವು. ಜಸತಾ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ: ಮೈರ 
6 | ಎರುಂಬು ರಸ್ತೆ, ಬೀಜದಡ್ಯ ಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ, ಗುತ್ತುತಡ್ಯ ಕೇಪು. ಶಾಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಟ್ಟೆ ಮರಿಯಮೂರಲೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಅಮ್ಕೆ ಕುದ್ದುಪದವು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


3231 


ಬಂಟ್ಞಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತೆಡ್ವ ಪಳಬ್ಯಲು ಶಾರದ ವಹಾರ ರಸ್ತೆ, ಪಡಿಬಾಗಿಲು ಸ್ಮಶಾನ ರಸ್ತೆ, 
ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಎರುಂಬು ಸಿಂಪಮೂಲೆ ರಸ್ತೆ, ಗಂಗೆಮೂಲೆ ದೂಜಮೂಲೆ ರಸ್ತೆ ಮೈರೆ ಎರುಂಬು 
ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ಬಿಲ್ಲಂಪದವು ಸೆಗಳಿಗುಳಿ ರಸ್ತೆ ಆದಳೆ. ಎರುಂಬು ರಸ್ತೆ. ಕಲ್ಲಜೀರ 
ಕೇಕಣಾಜೆ ಮಠ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಫುಳಿತಡಿ ಪಡೀಲು ಮಡಿಯಾಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


3 


313 | 32 | ಮೂಡಾಯಿಜೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ, ತೋರಣಕಟ್ಟೆ ಗೋವಿಂದೆಮೂಲೆ ಆಜೇರು ರಸ್ತೆ ದಂಜೆ ಗೌರಿಮೂಲೆ. ಅಷ್ಟುಮೂಲೆ 


ಬಂಟ್ಲಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಣಚ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಲ್ಲಪದವು ಬೈರಿಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ, ನಟ್ಟಿ ಕೊರೇಲು ರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಲಾಜೆ 


ರಸ್ತೆ, ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕ ಪಟಿಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆ, ಗರಡಿ ಕೆಲ್ಲಾಳಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತೊಂಡೆನಡ್ಕ ಬಳಂತಿಮೊಗರು ರ್‌ಸ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


50.00 


ಒಟ್ಟು 


768450 


7 
{ 
4 } 
ಸಂ;..೨| 
ದಿ ಮ 
[3 1 2 
ey 7 d 
೫4 4 | ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಮುದ್ದೊಟ್ಟು -ದೆಳ್ಳಾರೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.20 ರಿಃ . 350.00 
- | ರವರೆಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಏಳೆಪಫದಿಂದ ಮಧ್ಯಮಪಥಕ್ಕೆ ಅಗಲಸೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. Ra 
[os m ್ಜ ಣ್ಣ — 
315| 2 ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ದೊಡ್ಡತೋಟ - ಕುಕ್ಕುಜಡ್ಕ - ಪಾಜಪಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು. i HQ 
36] 3 ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಗುತ್ತಿಗಾರು - ಬಳ್ಳಕ್ಕ- ಪಂಜ ಕ ವ್ಯಸನವು [300 
j ಕೆ ಇ ೪ - “ಜಾ 
17/4 ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ದೊಡ್ಡಶೋಟ - ಮರ್ಕಂಜ ಕತ್ತ ಇಭವ್ಯದ್ಧವಣಸುವುದ: 80.00 
318) 5 ಸುಳ್ಳ ತಾಲೂಕು ಗುತ್ತಿಗಾರು - ಕೆಮಿಲ ಬಳ್ನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು. 40.00 
319] 6 ಸು" ಸ್ಥಿ ತಾಲೂಕು ಅಲೆಕ್ಕಾಡಿ - ವಿಡೆಮಂಗಲ - ಪುಳಿಕುಕ್ಸು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 80.00 | 
3 9 | ಡಬ ತಾಲೂಕು ಸುಳ್ಳ ವಿಧಾಸಸಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಯಿಲ-ನೆರೂತೋಟಿ-ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ರಸ್ತೆ Fm } 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
| - Ne — 
sili ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಸುಳ್ಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಡಿಂಬಾಳ ಗ್ರಾಷುದ' ಕಳಂತ್ರಡ್ಯ-ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 20.00 


| 


ಕೆಡಬ ತಾಲೂಕು ಸುಳ್ಳೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಡಾವು-ಹುಣ್ಣಪ್ಪಾಡಿ-ಸವಣೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿಪೈದ್ಧಿ 


ಳು: ಣೆ 
ಗುಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆ 


ky ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಲಂತಾಯ ಗಾಮದ' ಶಾಂತಿನಗರೆ-ಮೇಲೂರು: ರಸ್ತೆ 


25.00 


25.00 


80.00 


Ten 
80.00 


1135.00 


ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ - ಬಣ್ಟಾ 8584.50 
ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ 
ನನನ Eo 1 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೊೋಷಶ್ಠಕ ಪರನ TವEಾ- ಸಾಸೆಗ್ರಾಪ್‌- 
1614 ಪಡುಕೆರೆ - ಸಾಸ್ತಾನದವರೆಗೆ ಮಎನುಗಾರಿಕಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಓರದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದಿ) [sn 2 0000 
311] 2 ಬ್ರಹ್ಮಾವರ - ಜನ್ನಾಡಿ ಮುಖ್ಕೆಕ್ಸಹ್‌ ಎತ್ತಿನಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಡೊರು ಸಂಪ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಆಯ್ದೆ'ಘಗೆಗಳಸ್ಲ 15.00 
i (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
1 ಗನ 3 
[ನನ್ನ್‌ ನನನ ಹಾಕ ನನ್‌ ನಾನಾ ನಾರಾ ಕ್‌ಪೆಟ್ಟಾ ಮಾರ್‌ ನನ್ನಾ ನ 
328) 3 ಕಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಚಾರಿ ಅಭಿವದ್ಧಿ) 30.00 
ಹಾಲಾಡಿ ಪೃ -ಕನರ್‌್‌ನ್ದ ನಾರ್‌ ಧಾರ್‌ ಪನ ನ್‌ ಹಾನ್‌ ನರ್‌ ಕಾ ನಾ 
329| 4 ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂಡು ಖಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ) 35.00 
ಉಡುಪಿ ತಾಲೂ ದಡಾರ ಗ್ರಮ ನಾದಾಡತ್‌ ಪ್ಲಾಪ್‌ ನಾಕ ನಾ ಪಾನ್‌ ಘರಾ ಜ್‌ 
330) 3 ಗುಡ್ಡೆಯಂಗಡಿ: ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಟ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ ಸಮೀಪ ಸೇತುವೆ ನಿಮರ್ನಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್‌ 75,00 
(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
| ನ್‌ ತಾಲೂಕು ವಡ್ಗರ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ 'ಪಂಜಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಾಹ್‌ ನ್ನನ್‌ ಸಾವರ ಅಬ್ಲಾಡಿ ಗಣಪತಿ ಡೇವಸ್ಥಾನದಂದ್‌ | 
6 | ಅಚಾಡಿ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂಡು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 50.00 
ಭಿ R 


ರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಎರ ಜೆಕಾಶನ ಹಾವ ಯಾಳ್‌ಹಕ್ತಿ ರಕ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು"ಜಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿ) 


53 — Pace 24 


i! ಬಾನ: 
ಕ : 
sees ಕಾಮಗಾರಿ . ತ್ತೆ 
ಸಂಸಂ ತ 
| (ದೂಲಕ್ಷಗಳಳ್ಲಿ) 
FE 2 3 
F § ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಮಾಸ ಎಕ ಸಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ 'ವ್ಯಾಪ್ರಿಯೆ ಗಾಸಘೋಡನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಾಪಷ ನರ್ಮಾನ ಓಂದು 40.00 
]333 . 
ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
| ುಂದಾಖಯರ ತಾಲೂಕು, ಹಾಲಾಡಿ-ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ನಂದಿಕೋಣದಿಂದ - ಹೆಂಗಪಳ್ಳಿಗೆ' ಹೋಗುವ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ! ೦ದು ಬಾರಿ ಅಃ 
ils ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬ: ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 80.00 
(ಹರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪಃ36/22:ಅರ್‌ಆರ್‌ಸಿ.2019. ಬೆಂಗಳೂರು ದಿಪಾಂಕ:14.06.201) ರಂತೆ ನಮ್ಮ 
ಗ್ರಾಪು-ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಜೂರಾಗಿ ದಾಕಿ ಉಳಿದ ಭಾಗ) 
ಸುಲಡಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಗೆರೋಡಿಯಿಂದ- | 
335| 10 ನಡೆಂಬೂರು-ಹೀಲಿದೈಲು-ಗುಂಡಾಣ ಮೂಲಕೆ ನೆರೆಸೀಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 2.45 ರಲ್ಲಿ 75.00 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
(ಖಆಕು-ಓಂಂಖಲ ಫಡಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಭಾಗ) 
ಮಾವನ ವಾಗಿಲು-ಎಳ್ಕೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃಧಿ) ನ್‌ 
3361 11 (ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಅಪ36/೧2:ಅರ್‌ಆರ್‌ಸಿ.2019, 'ಚಿಂಗಳೊರು ದಿನಾಂಕೆ:14.06.2019 ರಂತೆ ನಮ್ಮ 50.00 


ಗ್ರಾಮ-ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಭಾಗ) | 


ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಹೆಂಗ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಕ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎನಾಯಕ-ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂದಾಪುರ- 
337| 12 ಕೋಡಿ ಕಿನಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಸೇತುವೆಗಳು ಶೀಥೀಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಬೀಳುವ 200.00 
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸದ್ರಿ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಒಂದು ಬಾರಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಧುನದಾಪುರೆ ತಾಲೂಕು, ಜಿ.ಎಜ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ. 'ಜಂಬೂನದಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (ಒಂದು ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
'ನಂದಾಮರ ಠಾಲೂಕು, ಹಾಲಾಡಿ-ಅಮಾಸೆಬೈಲು ರಸ್ತೆಯ ಬಂಡೀಪುರದ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ-ಹೆಂಗವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 


33944 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (ಒಂದು: ಜಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 3.8 ಕಿ.ಮೀ) 4590 
ಬೂಕು, ಮಃ ; ಗ್ರಾಮ ಪೆ ನ; 
340 | 15 'ನಾವಾಮೆರ ತಾಲೂಕು, ಮಡಾಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪೆಂಜಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಫಾಡಿಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ರಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ 50.00 


ಚೇರ್ಕಳ ದೊಡ್ಡಬೆಳಾರ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ, (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಸುಂಡಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೂಂಬಿನಕೆರೆ ರತ್ನಾಕರ ತೆಟ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ನಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಮ್ಮೊಲ ಬಸ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನಿಂದೆ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ನಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


3431 18 ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, 'ಹಾಲಾಡಿ-ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬೆಳ್ಳೆಯಿಂದ-ಸೂರ್ಕೋಳಿ ಹೊಳೆಬಾಗಿಲಿನೆನರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 30.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) } 
344] 19 ಕುಂಡಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಹಾಲಾಡಿ-ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಜೆಳ್ಳೆಯಿಂದ-ಗುಮ್ಮೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: 35.00 
(ಒಂದು. ಜಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
3451 20 ಇುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಕೋಟೇಶ್ವರ ಪೇಟೆಯಿಂದ ರಥಬೀದಿ: ಮೂಲಕ ಹೊದ್ರಾಳಿ 'ಅಮಾಸೆಕಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 70.00 
(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
3 21 ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. ಉಳ್ತೂರಿನಿಂದ-ಹೆಲ್ತೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 40.00 
347| 22 'ಸುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. ತಫೇಡಮನೆಯಿಂದ-ಬೆಪ್ನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಜಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 25.00 
1 ುಂದಾಹುರ ತಾಲೂಕು, ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 76-ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಗ್ಗ ನಾಯ್ಕರ ್ಯಃ 
348] 23 ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಕಂಪೆಡೆಮನೆ ಹಾಗೂ ಗುಡ್ಡಿ ಕುಡುಬಿಯರೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಓಂದು ಬಾರಿ 30.00 
ಅಭಿವೃದಿ) 
ಫಂದಾಮರ ತಾಲೂಕು, ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಹನಜಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 76-ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋರಾಜೆ ಕುಡುಬಿ 
349] 24 pe 30.00 
ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂಡು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
350 25 ಫಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಕೋಟೇಶ್ವರ: ಗ್ರಾಮ 'ಪಂಜಾಯಶಕ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್‌ಶಿಪ್‌ ಫ್ಯಾಕ್ಟಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಡಾಕೆರೆ 5000 
| ಚಿಟ್ಟೆಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
331 | 26 'ಘಾದಾಮರ ತಾಲೂಕು, ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ 50.00 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಕ್ಕೊಲಾಡಿ ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) IN 


ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಬೇಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇಲಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಹೊಳೆಯಿಂದ [EE 


5312 35, 
35328 ತನಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃಧ್ಧ) 33.00 
354| 29 | ಕುಂದಾಪುರೆ ತಾಲೂಕು, ಬೇಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕ್ಕಾದಿಗೆ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂಡು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 10.00 
335 | 390 | ನ೦ದಾಮರ ಠಾಲೂರು, ಕಂದಾವರ ಸ್ರಾವ ಪಾಜಾಮವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂತ್ಚಕಟ್ಟ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಪೇಷನ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃನ್ಯಿ pe ಎಟಿ 

| (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
pr 7 ಪಂ: K ಸ್ಸ ~~} 
356 | 31 ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಕೆದರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳೆಗೋಡು-ನೂಜಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (ಓಂದು 25.00 
ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
3571 32 ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಕೆದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಳಿಬೆಟ್ಟು-ಶಾನಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂಡು 25,00 
ಜಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
4 2 
[ve ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಕೊರ್ಗಿ ಗ್ರಾಪು ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಟ್‌ ಅರೆಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಜಾನಿ %) 
358| 33 ವ್‌ ಕ bi 35.00 
ಅಭಷ್ಯಂ) 
359] 34 ಕುಂಬಾಪುರೆ ತಾಲೂಕು, ಬಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯ ಗುಂಡಿಗೋಳಿ ನೀರು ಟ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ' ಬಾಬಿ 15.00 
ಪೂಜಾರ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (500 ಮಿಲ) (ಓಂದು ಜಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) : 
35 ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಕೋಣಿ ಗ್ರಮ ಪೆಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಣಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಿಂದ 10.00 


ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಲದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
pe 


ಉಡುಪಿ ಕಾಲೂಕು ಉಳಿಯಾರಗೋಳಿ - ಪಡುಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.34 ರಿಂದ 3.54ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


20.00 
364] 4 ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಕೊಕ್ಕರ್ಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವೆಡ್ಡಾಪಿ -ಗುಡ್ಡೆಯಂಗಡಿ ಸಂಪರ್ಕೆ ಕಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 100.00 
—— ip — — ವ r 
365] s ಉಡುಪಿ: ತಾಲೂಕು ಕಡೆಕಾರು - ಕುತ್ನಾಡಿ 2ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಸತೀಶ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅನಂತಕ್ಕಷ್ಟ ಕ್ರಾಸ್‌ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 20.00 
ಅಭಿವೃದಿ ರ 
368] ಸ್ಮಾವರ ಕಾಲೂ ಹಾರಾಡಿ `ಹೊನ್ನಾಳ ಪಾರಕ ಅಧವ್ಯದ್ದಿ | 3 "] 
kp! Kak ಸ ಅಭವ್ಯಂ 
367} 7 ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ನೀಲಾವರ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಡೆಕಲ್ಲು ಸಂತೋಷ ಶೆಟ್ಟ ರಷರ. ಮನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 20.00 
ul 
368] 8 | ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಈಾಲೂಕು ಬೇರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಹಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೂಜಿಸಬೈಲು ಮಂಜುನಾಥ ಸಾಯ್ದರ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 15.00 
[ 
369 13 k ಪಠ ತಾಲೂಕು ಚೇರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಂ 'ದಾಯದಜ್‌ ಬೆಟ್ಟು ಹೆಬಗೆಗುಂಡ ರ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧ TY 
370] 10 ಬಿಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಚೇರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಸ್ತಯ ಗರಿಣಿಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ 10.00 
37i| ii ಬ್ರಹ್ನಾವರ ತಾಲೂಕು ಚೇರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆನಗಲ್‌ ಹಾಡಿಮಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1806 | 
IW ; KN 
372| 12 |ಬ್ರಹ್ಮಾಪರೆ ತಾಲೂಕು ಆರೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಂಡ್ಮಿನ ಜಡ್ಗುವಿನಿಂದ ಕೀರ್ತಿನಗಡಯಿಂದ" ಗರಡ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ] 30.00 
= 
_ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಕಡೆಕಾರ್‌ ಗ್ರಾಪಂ, ಕನ್ನರ್ಪಾಡಿ ಸಪ್ತಮಿ ಲೇಔಟ್‌ ಮುರುಳಿದರ್‌ ಭಟ್‌ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸೆ y ! 
373| 13 2 3} oo 1} 
ಅಥಿವೃದ್ಧ 
ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಕಡೆಕಾರ್‌ ಗ್ರಾಪಂ. ಕೆಡೆಕಾರು ನ ನಮಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 25.00 
ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು. ಕಡೆಕಾರು ಗ್ರಾಮ ಹಂಜಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಟ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 40.00 
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಹಾರಾಡಿ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ರಿಯ ಹಾರಾಡಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ. 30.00 


ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾರಾಡಿ ಕುಕ್ಕುಡೆ ನಾ 


41 ಧಾನ 
313 ಕಾಮಗಾರಿ ಒತ್ತೆ 
|ಸಂ|ಸಂ es 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
111 2 5 
Aes | | ಅನಾದರ ತಲು ನವಮ ವ್ಯಾನು ಸಾಯಬ ಇಡ್ದನಿನಿಂದ ರಾಮಣ್ಣ ಕುಡ್ತು 8 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ” 
+ 
1375| 19 ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ನೀಲಾವರ ಕಳಕುಂದಾಲ್ಲಾ ಭುಜಂಗ ತಟ್ಟಿ ಇಷಾ ುಂಜಾಲು ಮಟಪಾಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ 60.00 
ಸೆಂಪರ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ 
380; 20 ಷಾ ವವನು ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ 'ಮಾರಿಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ಪೌ”ಂಜಿಗುಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 25.00 
381| 21 ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಭವನ ಚಾಂತಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೇರೂರು ಮಾರಿಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಟ ಪೌಲ್ವ್ರಿ ಶಸ್ತೆ 4000 
ಅಭಿವೈದ್ಧಿ 
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ. ಇಾಲೂಕು ಜಾಂತಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 'ಜಾಲತಾರು ಅಗ್ರಹಾರ ಮಠದ ಹಾಡಿಯಿಂದ 
382| 22 ಮಹೇಶ್‌ ಭಟ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗಡಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 40.00 
= 
383] 23 | ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಚಾಂತಾರು ಗ್ರಾಮ ಪೆಂಜಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೇರೂರು ಹೇರಂಜೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 30.00 
384| 24 ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಹಂದಾಡಿ ಗ್ರಾಪಂ ಪ ಸುಮ್ರಗೋಡು ಮೂಲಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 1800 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಹಂದಾಡಿ ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವನಜಾಕ್ಷಿ 11.00 
ಪೊಜಾರಿ ಮಳೆತನಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ k 


26 ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಫಂದಾಡಿ ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಣ್ಣಿಕುದ್ರು 'ಗರಣಿಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 15.00 

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಮೂಳು ಪಂದಾಡಿ ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಟಪಾಡಿ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರ್ಮೊತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟ 20.00 
ಮನೆತನಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ , 

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಮಾನು ಪಂದಾ ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಂದಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಣ ಪಥ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ 


ವೃದ್ಧಿ 


ಪಡುವ ತಾಲೂಕು ಕೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕೆಳಾರ್ಕಳದೆಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಗರದಿಂದ ಪಡಿಯಾರ್‌ 20.00 
ಲೇಔಟ್‌ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ § 
ನಮಾ ತಾಲೂಕು ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಫಂಟಾಯತ್‌ ಕೆಳಾರ್ಕಳಬೆಟ್ಟು ಸೋಮನಾಥ ನಾಯಕ್‌ ಮನೆಯಿಂದ 15.00 
ಕೆಳಾರ್ಕಳಜೆಟ್ಟು ನಾಗಬನದ ಹತ್ತಿರದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ k 
391| 31 ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ತಈತಶ್ನರನಗರ' ವಾದಿರಾಜ ಆಚಾರ್ಯ 20.00 
ಯವರ ಮನೆಯಂದ ಅಪೊರ್ಪ ಪ್ಯಾನ್ಸಿ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ de 
Ll 
ಮುಖ ತಾಲೂಕು ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಣ್ಯಧಾಮ ಫೇಷಟ್‌ ರಸೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಗಳೆ ಕಂಬಳ 
923 ಗದೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ ¥ SA 
ದ್ದೆ] ೀ: ದಾ ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ: ದ್ಧಿ 
3931 33 ಇಡುವ ತಾಲವಕು ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಧವಾಾಯಾ್‌ ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಮುಖ್ಯ 15.00 
K ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಬ್ಬರ್ಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ತನಕ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ p 
394 | 34 ನಮನ ತಾಲೂಕು ಹಾವಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೆಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ದಿ ಕೊರತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ 10.00 
-  ಮುಹನೆವಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. | 
3951 35 ಇಡುವ ತಾಲೂಕು ಹಾವಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ 1500 
ಶಾರದ ಹೆಗ್ಗೆ ಮನೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ' p 
Bi ಸ್ತ 
396 | 36 ಇಡುವ ತಾಲೂಕು ಹಾವಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಲಗಂ ಘಡ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಬಂಟ್ಲಾಲೆ 25.00 
ಉದೆಯ ತೆಟ್ಟಿ ಮನೆವರೆಗೆ (ನಾಗಬನದವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - $ 
+ s ಭ್‌ 
397; 37 | ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಹಾವೆಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪೆಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಗಡಿಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 4 20.00 
398| 38 ಇಷ ಪಾಲೂಕು ಅಂಬಲಪಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನ ಕುಂಜಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುತ ಬಳಿಮಿಂದ ಕೊಡಂಚ ಮನೆ 15.00 
ಎದುರಿನಿಂದ ಬೀಡು ಮಾರ್ಗ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ . F 
ಹಣ 39 ಷನ ತಾಲೂಕು ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ 'ಪೆಂಚಾಯಕ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಪ್ಪೆಟ್ಟು ಗರಡಿ ಸ್ಥಾಗತ ಗೋಮರ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ 3000 
AEE ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಇಡಿ ತಾಲೂಕು ಅಂಬಲಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಂಕೇರಫಟ್ಟಿ ಇರು ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ 10.00 


409 40 ಸವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


| 

il 

| 7 ೦ಜಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಡಂಬಳ್ಳಿ ಸೋಪು ಪೂಜಾರಿ 
+ i `ಮಜಲ್‌`ತೋಡ್‌ ಚರಿ ರ್ತಿ" ಆನಷೃದ್ಧ | 


ಸ್ಥೀಣಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಲಾಗ್ರೀಸ್‌ ಕಾಲೇಜಿನ ಬದಿ ಉಪೇಪ 
ಗಾರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಉಮೇಶ್‌ ಆಜಾರ್‌ ಮನೆಮರೆಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೈದ್ದಿ 


[eS 


405} 45 


406} 46 


T ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಡ್ಡಾಪಿ ಕುಡುಬಿ. ಕಾಲನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


15.00 


407| 47 


ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಿಮ್ಮ ಮರಕಾಲ 'ಮನೆಯಿಂಜ ಕುಡುಬಿ ಕಾಲನಿ 


ಪಡುಜೆಡ್ಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
4081 48 ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಗ್ರಾಮ ಪಂಬಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಹಿಂದು. ಶಾಲೆಯ ಹಿರಬದಿಯಿಂದ ವೆಂಕಮ್ಮ 15.00 


ಟೀಚರ್‌ ಮನೆ ನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


ರಸ್ಟೆಯಿಲಿದ ಗುಜ್ಜರಬೆಟ್ಟುವರೆಗ ಅಭಿವ ಹ 
ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ್ರಿಮ 


ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ 'ವ್ಲಾ 


ಬ್ರಹ್ಮಾಪರ ತಾಲೂಕು ಕರ್ಜೆ ಪ್ರಿಯ ಬಡಾಬೈಲು ರೆಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ke 


ಮನೆಯಿಂದ ಶೀನ ಲಲಿತ ಪೂಜಾರಿ ಯವರ ಮನೆತನಕ ಕಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಉಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಜಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 4ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಸಾಲ್ಲರ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ 


ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಪಂಚಯಕ್‌ ಎದುರುಗಡೆ ಗಜಾನನ 


ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಉಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 1ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಮುಟ್ಟಿಕೆಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಮಿತಾ ಪೂಜಾಂ 


15,00 | 


33 ಮಠದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
_ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಉಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯತ್‌ ವಾಪ್ತಿಯ 8ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಚಾತ"ಬೆಟ್ಟು ಮಠದ ರಸ್ತೆ 20 ನ 
3 ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್‌ರ ಮನೆಯಿಂದ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಕಲ್ಧೂರರ ಮನೆಕನಕ ರಸ್ತೆ ಅಬಿನ್ಯ ದಿ ( 
ai5| 55 ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಗಿಷ್ಟೊರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಪ್ಪೊರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಪ್ಯಾಪ್ಟಿಯ 30.00 
ಅಬ್ದಣಕುದ್ರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಿಜೆ) 
Ki ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಉಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮ. ಪಂಚಾಯತ್‌ ಷಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಪ್ಪೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿಯ ಫುನೆ 
416 | 56 [ ಚ 15,00 
| | ತನಕ ರಸ್ತೆ ಸ್ಪ ಅಣವೃದ್ಧಿ 
ಹಾವ ಹ್‌ ನ € 
417| 51 | Uಶಾನರ ಕಾಲೂಕು ವಾರಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಎಂ.ಎಸ್‌ 560 
[ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
sel ss ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ವಾರಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಜ್ಜಾರಿಯಿಂದ ಇಂದಿರಾಸಗರ 1500 
Ke ನಿರ್ಮಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ “ಬದಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಸಾಲಿಯಾನ್‌ ಮನೆಷರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ 
419 | 59 ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಪಾರಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪೆಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಾಂತಿಗರ ಬಿರ್ತಿ ಸಾಲಿಕೇವಿ ಮುಖ್ಯ 15.00 ¥ 
ರಸ್ತೆಯಿದೆ ರಾಜೇಶ್‌ ಕೆಸಿ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ ದ್ಧಿ L 
| 40 $0 | ನಾನರ ಪಾಲೂಬ ವಾರಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆದರ್ಶನಗರ ಕಿವಾನ್‌ ಮನವಾಷಾದ FN 
ia ವ್ಯದ್ಞಾಶ್ಯಮಡ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ k 
Nee ಲೂಕ ' ಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಡೆ ತಿಷ ಸ್ಥೆ 
antl 61 ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಾರಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾ: ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಾಲತಿನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ 20.00 
ಆರ್ಯುರ್ಷೇದ ಸೆ ಸೆಂಟರ್‌ ಮತ್ತು ರೋನಾಲ್ಡ್‌ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಸ್ತಿಯೆ ಕಚ್ಚೆ ಅರಮನೆ ಜೆಡ್ಡು ಗೋವಿಂದನ ಕೆರೆಗೆ 5600 


| ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಪೆದ್ರಿ 


NS BA Page 28 ನ 


WN OE ಆದಾನ 
ಕ] 

313 ಜಾಮಗಾರಿ ಎತ್ತ 
ಸಂ1ಸೆಂ RN! b 

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

ijl 2 5 

- 

423} 63 ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು. ಫಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಲ್ಕೂರು ಕಜೆ ದೈಲು ಕಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 25.00 

424| 64 ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಪಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಲ್ಕೂರು ಮಿಯ್ಕಾರು ಅಂಕ್ರಾಲು ಮಂಜು 20.00 


ಪೊಜಾರಿ ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


425 <= ye ತಾ ಲೂಕು: ನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಲ್ಕೂರು ನಂಜಾರು ಉಬ್ಬಿದೆಟ್ಟು. ಠಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 15.00 


ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ 'ಪೆಲಜಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಲ್ಕೂರು ನಂಚಾರು ಗ್ರಾಮದ ಹೆನ್ನಿಯಿಂದ 


6 15,00 
426] 6 ಮರ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಥ 
ಮ 
4271 67 ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು 38 ನೇ ಕಪ್ತೂರು ಗಾಮ ಪಡಧಾಯನ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 33 ನೇ ಕಳ್ತೂರು ಭಟ್ಟಂಬಳ್ಳಿ ವಿಶು ಹೆಗ್ಗೆ 22.00 
ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
- 
pe 68 ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು 38 ನೇ ಕಳ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 38 ಫೇ ನಳ್ತೂರು ಚಾಪಾಳ್‌ ಜೆಡ್ಡು 18.00 
ವೀರಣ್ಣ ಶೆಟ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ. 
ಣ - ಅಬ 
T FY 
ಸಿ29} 6) | ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು 38 ನೇ ಕಳ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌: ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಂಜೂರು ಬಕ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 20.00 
430 | 79 ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು 38 ನೇ ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪೆಿಜಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಂಜೂರು ಪೂಜಾರಿ ಬೆಟ್ಟು ಕಿವರಾಂ 2000 


ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಗೆ ಹೂಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಇಷತ್ರ 
ು`ನವಾನ ಸವಾ ಕೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಡು ಗ್ರಾಮ ಾಷಾನಗೆರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎಡ ಭಾಗದಿಂದ ಮೂಳೂರು ವರೆಗಿನ 
a3) 2 | ನಾನ ಸದಾ ಫಲ PC ಈ 200.00 


ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೆ ಕುರ್ಕಾಲು 'ಅಂಬಿಗುರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಾಮ ವಿಧಾನ ಸಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇನ್ನಂಜೆ ಮಂಡೇಡಿ ಮಡ್ಕಾಮರದಿಂದ ಆಲಡೆವದೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ | 


. |ಕಾಪು ಏಥಾನ ಸದಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಡ್ಯಾವರದಿಂದ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಮಾನುವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ( ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ) 150.00 


ನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯ ಕಃ ಡಿ ಮಟ್ಟು ರಸ್ತೆ 

5 ಷಾನ ಸಧಾ ಕತ ವ್ಯಾಸ್ತಿಯೆ ಕಟಪಾಡಿ ಮಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 100.00 
436} 6 ಧಾಪು ವಿಧಾನ ಸಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಲೆವೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ. ಪಡು ಅಲೆವೂರು 'ಪಡುಸಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 100.00 
eu 7 | ಧಾಷು ವಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೊಡುಬೆಳ್ಳೆ-ಅರ್ಬಿ-ಮರ್ಣೆ ಸುಂಡುಪಾದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50.00 


438] 8 ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇನ್ನಂಜೆ ಪಾಂಗಾಳ ಹಳೆ ಎಂಬಿಸಿಯಿಂದ ಮಿತ್ರಮಂಡಳಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50.00 
439| 9 ಕಾಮೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಲೆವೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ. ಸರ್ವಾಲು ಪ್ರಗತಿ ನಗರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50.00 
440| 10 ಇಷು ನಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆತ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾ 'ಪಂ ಪೆಟ್ಟ-ಕೊಡಿಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 30.00 
441 1H ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸೆಜಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ. ಫರ್ಟೂಕು]್ರಾ ಪಂ ಗುಂಡೃಡ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 30.00 

್‌ pe ನ ಸಜಾ _ ಹ; py 

442| 12 "ಕಾಮು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ph ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಎಂಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಎಸ್‌ 35.00 
Fas ™ ಇಮಾ ಸವ ಇತ ವ್ಯಾಸ್ತಿಯ ಪಲಿಮಾರು ಅಡ್ತೆಯಿಂದ ಮವನ ಸಂಪ್‌ ರಸ್ತ ಅಧಿವೈದ್ಧಿ 300 | 
444) 14 ಇಷು ವಿಧಾನ ಸಜಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಡಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾ ಪಂ ಕುದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಜ-ಗುಡ್ಡೆಯಂಗಡಿ-ಕೊಂಡಾಡಿ ರಸ್ತೆ 25.80 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
id ಧಾಷು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಜಮಾಡಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಕೊಕ್ತಾಣಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 25.00 


446| 16 |ಕಾಪು ನಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎರ್ಮಾಳ್‌ ತೆಂಕ ಅದಮಾರು ವಾಜಪೇಯಿ ನೆಗರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 25.00 


4a ಪು ವಿಧಾನ ಸಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾ ಪಂ. ಷ್‌ ಇವಾ ಮಂದಿರದಿಂದ ಮಾದ್ರಿಗುಡ್ಡೆ ರೆಸ್ತೆ 25.00 


ಅಭಿನ್ನ 
Ll ಮಿ RS 


 ಅಧಿಷ್ಯ ದ್ಧಿ 


ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಜಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಗ್ರಾಪಂ ಕಾಷ್ಠಾ ತ್ರ ಸೆಂಟ್ಸ್‌ Pye 


ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗಿಸ ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಸ 
ಅನ್ನದ 


6 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಡಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾ ಪೆಂ ಪೆರ್ಣಂಕಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಜೆ: 


& Ri: 


'ಹು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರೀ ು 
'ಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಕೆಲ್ಲಂಡೆ ದರ್ಪಾಸಿನಿಂದ ಪಾಂತನ 


ಕಾಪು.ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೈರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಪಂ ಕುತ್ಯಾರು ನ ಠಸ್ತೆ ಸನ 


ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುದರಂಗಡ ಗ್ರಾ ಪಂ ಪಿಲಾರು ಹಲಸಿನ ಕಟ್ಟೆ ಪಾ 


ಂದ ಸಿಷರಾಮ ಥಂಡಾರಿ ಮುನೆವದೆಗಿನ ಕಸ್ತೆ ಅಭಿನ್ಯದ್ದಿ 


ಸಾಪು ವಿಧಾನ ಸೆಭಾ ಸತ್ರ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೈರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಕುಂಟಾಲುಕಟ್ಟೆ ಆಯರ್‌ಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ 


ಸಾಪು ವಿಭಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ಯಾಃ 


ಕಾಮು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 80 ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಪಂ ದಕರ 


ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಾಪು ನಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 80 ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾ ಫಂ ರಾಜೀವ ನಗರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ 
ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೈರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ 41 ಸೇ ಶೀರೂರು ದಾಮಡ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಪ್ಯ ಸ 


ಅಭಿವ್ಯ ೈದ್ಧಿ 


ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮ ಮಜೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಜಾ ಗ ಪೌಲ್ವಿ ಫಾ ನಾ ದ ಶೆಟ್ಟಿ 


ಮನೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ೃದ್ಧಿ 


5 


ee . 
ಧಾನ ಸೆಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುತ್ಯಾರು ಗ್ರಾಪಂ ಮೆಹಾಲಿಂಗೇಕ್ಸರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಚರ್ಜ್‌ ಪರೆ 


ಕಾಮು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಗ್ರಾಪಂ ನಡ್ಡಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಂಕ್ಳೆ ರಸ್ತೆ ಮ 


ಡ್ಹಾರಬಿಂಡ ಶಸ್ತೆ ಅಧಿವ್ಯ ದ್ಧಿ 


ಪ್ರಿ ಪಂ ನಡ್ನಾಲು ಗ್ರಾನುದ ಪಡುಹಿತ್ಸು ಜಾರಂದಾಯ ದೈವ 


ಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪಿಯ ಮಜೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಹೇರೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ; ನದಿಂದ 


[ 


p 


ಮನೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ವಿಧಾನ ಸಜಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪಿಯ ಪಡು: ಬಿದಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ನಡ್ಡಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಟ್ಟೆ ಜಾರಂದಾಯ: ದೈವಸ್ಥಾನದಿಂದ 


ಬಹ್ಮಸ್ಕಾನಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಾಮ ವಿಧಾನ ಸಜಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸೆಡ್ಗಾಲು. ಗ್ರಾಪುದ ರಾಮನಗರ ರತ್ತಾ, ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ] 


ವೀದ ಬ್ಯ 


ಸಂಜೀವಿ ಪೊಜಾರ್ತಿಮನೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಾಪು ವಿಭಾಸ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಡಾ ಗ್ರಾ ಪರ ಹೊಲ್ಕ 5 'ಮುಳ್ಳಗುಹ್ದೆ 2 
ಅಂಗಡಿ ಬಫಿಯಿಂದ ಯಶೋಧರ ಶೆಟ್ಟಿ 'ಮಿನೆವರಗಿವ ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಾಪು ವಿಧಾಫ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಡಾ ಗ್ರಾಪಂ 5 ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ಫಿಶರೀತ್‌ ಹಾ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಎಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಎಲ್ಲೂರು ಅದಮಾರು ಮಡಿವಾಳ ತೋಟ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೆದಿ 
ಇ ಸ್ಥ ಸ ಇಭಲ್ಬ್ಗ 


ಸಾಪ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಎಲ್ಲೂರು ದುರ್ಗಾನಗರ 


BI Paue 30 


sl ] ಆ ಸಾನ 
pA ಕಾಮಗಾರಿ pe 
ಪಂ!ಸಂ 
(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
11 2 5 
47545 ಇಾಮ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುತ್ಯಾರು ಗ್ರಾಪಂ ಕಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ್‌ ರಾವ್‌ ಮನೆಯಿಂದ — “1000 1 
ಪಾದೂರು ಹೋಗುವ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ } 
476| 46 ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಜಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುತ್ಕಾರು ಸ್ರಾ ಪಂ ಕಳತ್ತೂರು ಸಾಗು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ 10.00 
477) 47 ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಪಂ ಕೋಟೆ ಬೀಡು ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ಸಮೇತ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10.00 
PIE ಇವಾ ಇಡ ವಾಯ ಪೋಟಿಗ್ರಾ ಪಂ ಕಲ್ಪಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 05 | 
— 
479] 49 ಪು ವಿಧಾನ ಸಜಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಡಾ ಗ್ರಾ ಪಂ 6 ನೇ ವಾಡ್‌ ಮೀರಾ ಸಾಲ್ಯಾನ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾಸು 500 
ಬಂಗೇರ ಮನೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
4801 50 | ಕಾಪು ವಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಕೃಷ್ಣ ನರ್ಸರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 5,00 
ast 51 ಕಾಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ ಪೆಂ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಚೇರಿ ಬಳಿಯ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ T 500 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ೩ 
r ಧನಾ ಇಡ ಮಾತದು ಕೂಡದೆಟ್ಟು ಗ್ರಾ ಪಂ ಪೆರ್ಣಂಕಿಲ ಜನತ ಇನನನಂದ ಪರಾರ್ಜ ಶಾಲೆಗೆ 
482) 52 ವ pa 5,00 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸ್ತ ಹ 
483] 53 | ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಪಿಯ. ಮಜೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಹೇರೂರು ರುದ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವ ರೆಸ್ನೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 5,00 
ಕ್ಷೇತ್ರ ಮ್ಯಾ: ್ರ ದ್ರಿ ಸ್ತ ಬ 
ಒಟ್ಟು HM 1700.00 


ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಕೌಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾಣಿಕುಮೇರು ಬೈರಾಲಿಗುತ್ತು ರಸ್ತೆ. ಬೈಲೂರು ಪರಶುರಾಮ ಥೀಂ ಪಾರ್ಕ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಹೆಬ್ರಿ ಕಾಲೂಕು ಹೆಬ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಚ್ಚೆಷ್ಟು ಮಾಡಿಗೆ ದಾಸ್ಕರಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ. ಅನಂತ ನಗರ ನೆಹರೂ ನಗರ ರಸ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ರಿ ಅಮೃತಭಾರತಿ ಶಾಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಕುಕ್ಕುಂದೊರು ಗ್ರಾಮದ ನಕ್ರೆ ಮುಂಗುರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸಗರ 4ನೇ 
ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


'ಇರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಗುಂಡ್ಕಡ್ವ ಪರಪು ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಜಯಂತಿ ನಗರ 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ 


486 100.00. 


ಮರೆ 95.00 


487 4 ಕರೆಂಚಿಬೈಲು ಕಸ್ತೆ, ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಹಟ್ಟೆ ಪುಂಚಮಾರು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಸ್ತ 
Fh Iw ಧಮಾಕ ಚಳಂಜೆ ಹಾನಾಡಿ ರಸ್ತೆ. ಕುಚ್ಚೊರು 'ಜಔೆಳಂಡಿ ಗರಡಿ ರಸ್ಸೆ ನಾಡ್ಡಾಲು ಹೋದೂರು 'ಹಾಡಿಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಗ 
488] 5 ಡ್‌ . ಜಿ kal 100.00 


ಜಾರ ಕೊಂಡೆಜಡ್ಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
489 6 ತನ ವಷ ಮದಾರ ಸಾಂತಥಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಚಾರ ವಂಡಾರಬೆಟ್ಟು ಫಡುವತಡೈಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. $600 
ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಎಳ್ಳಾರೆ ಗದ್ದಿಗೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ಎಳ್ಳಾರೆ 'ದಾವಲಿ ಪಾದೆ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ, 


47 ಕಣರಾರು ಮಡಿವೆಟ್ಟು (ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯಿಂದ) ಕೆಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ _ J 
| 8 [ನರಿ ತಾಲೂಕು ಇಸ ಪನವಾ ಪ ವವರ ಮುತುಗುಡ್ಡೆ ವಾಂಟ್ಯಾಳೆ ರಸ್ತೆಪಡುಕುಡೂರು ತಿಮ್ಮೊಬ್ಬು ವಹ] ೦ 
ರಸ್ತೆ ವರಂಗ ಹಿತ್ಸುಕೊಟ್ಟಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ i 
492| 9 ಧಮನ ಎರ್ಲಪಾಡಿ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಬೈಲೂರು ಬಸ್ತಿ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಕೌಡೂರು ತೆಗುರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 100.00 _ 
493 19 ಇಕ್‌ ತಾಲೂಕು ಮುಡಾರು ಗ್ರಾಮದ 'ಜೆಂಗೂರು ಪೊಸಲಾಯಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಫರ್ವಾತ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಕ್ಣೆಗುಡ್ಡೆ 100.00 
ಪೆಟ್ಟಿದಟ್ಟು ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ y 
sali ಧು ತಾಲೂಕು ಕರ್ವಾಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹನಿಕುಮೇರು ರಸ್ತೆ. ಇಮ್ಮ್‌ಾಂಡ ಡೋಟಣಿಕಡಾವು ರಸ್ತೆ, ಮರ್ಣೆ ಮೈಂದಾಲ್‌ sso” 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಜೆಟ್ಟು ಸರಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ಸಿಕ್‌ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. § 
ಫಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಮಿಯ್ಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ಪುಷ್ಪಾಶ್ರೀ ನಗರ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಜೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಮನ್ನಡ್ಯ ಇರ್ವತ್ತೂರು 
495] 12 | ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಿಯ್ಕಾರು ಹೊಸರುಗುಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆ ಕಾರೋಲುಗುಡ್ಡೆ 5ನೇ, 7ನೇ, 21ನೇ ಮತ್ತು 22ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ 100.00 
fe ಅಭಿವೃದ್ಧಿ _ 
ರಳ ತಾಲೂಕು ಈದು ನೂರಾಳ್‌ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲೆ್ಚಿ ರಸ್ತೆ ಕಾದು ಸೂರಾಲ್‌ಜೆಟ್ಟು ಬೆದ್ರುಮಾರು ಕೊಂಜಾಲು ರಸ್ತೆ 
496| 13 ಮತ್ತು ನಲ್ಲೂರು ಮಾರುತಿ ಎಸೇಟ್‌ ಬಳಿಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಜೆಟ್ಟು ಕಲತ್ರಪಾದೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಳ ಎಡಪಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಪರ್ಕೆ ರಸ್ತೆ| 100.00 
ಸ್ತಿ ನಾ ಸ್ರ ನವ ಸ [3 ಸ್‌ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಯಿಂದ ಕುಂಟಕೋಡಿ ಗುಂಡುಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆ ಪಳ್ಳಿ ನಡಿಕುದುರು ಸಾಡ ಸಂಪರ್ಕ 


503 


Ue 
ಮಡಿಕೇರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕತ್ತಳೆಕಾಡು - ಮರಗೋಡು - ಕೊಂಡಗೇರಿ ಕಸ್ತೆ 2.50 ರಿಂದ 4.75 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


Weccds bedi Ls 35:00" 
ಪೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗರಔಯಿಂದ ದೂಮೊಟ್ಟು ಕೋಳಿಜಾಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 3 
೪ (3 ta 
498 15 ಕಾರ್ಕಳೆ. ಕಸಜಾದ ತಾಲೂಕು ಕ್ಷೀಡಾಂಗಣದ' ಈಜುಕೊಳ ರಸ್ತೆ ಮತು ಸಾಣೂರು ಕುಂಜಲ್ಲಾಡಿ ಶಾಂತಿಂಜ `ಪರ್ಪಲೆ 000 
೫ ರಸ್ತೆ ಇರ್ವತೂರು ಬಾಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಕ್ಣಸಟ್ಛಿ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತು ರೆಂಜಾಳ ಪೆರಾಲ್ಪಬೆಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. k 
499| 16 ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ನಿಟ್ಟೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ವೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸುತು ನಿಟ್ಟೆ ಭ್ರಾಮರಿ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಯಾ ದಂಡಿಬೆಟ್ಟು 95.00 
ಶಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲ್ಯಾ ಪರಾರಿ ಕೇಪುಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
500| 17 ಕಾರ್ಕೆಳ ತಾಲೂಕು ನೆಂದಳಿಕ ಉರ್ಕಿದೊಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಜೆಳ್ಳೇಣ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೂಡ ಸಂದಳಿಕೆ ರಸ್ತೆ soo 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. | 
sot] 18 ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಜೆಳ'ಣ್‌ ತ ಕ ಸೆ ದೆಳ್ಟೆಡ್‌ ಕೆಂಬರಬೈಲು ರಸ್ತೆ ಬೆಳ್ಳ'ಣ್‌ 60.06 
ಜಂತ್ರ ಅನಂಡೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ ಪಲಸಿನ ಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ವ 4 | ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಕಾಂತಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಪಲಿಮಾರು ಮಠ ರಸ್ತೆ ಬೇಲಾಡಿ ಬೂತರಾಜಗುಡ ಸೆ ಬೋಳ ಗ್ರಾಮಿ , 
502} 13 ER ವ ಸು § . 10000 
ಮೈಂದಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆ, ಟೋಳ ಬರಚ್ಯಲು ಪಂಜಾಯತ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನ ಒಟ್ಟು 1700.00 
177 ಉಡುಪಿ ನಟ್ಟು TTS 


ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗ 
ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಕತ್ತೂರು - ಅಭ್ಯಕ್‌ಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ ಅರಪಳಿ 0,00 ರಿಂದ 40ರ ರಷಕಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
K [) ಸ 5 ) 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮತಿ - ಮೂರ್ನಾಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.60 ರಿಂದ 13:00 ರವರೆಗೆ ಕಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಕೇರಿ - ಬಿಳಿಗೇರಿ - ಕುಂಬಳದಾಳು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.0 ನಂದ 200 ಹಾಗೂ 80 ನನದ 


8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರ 150.00 
A 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ - ಅಬ್ಯಘಾಲ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಅರಪಳಿ 1.40 ರಿಂದ 3.15 ರಪಕೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 60.00 


507) 5 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 55,00 
el 
ssl 6 ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂರ್ನಾಡು - ಕುಂಬಳವಾಳು - ಹೊದವಾಡ - ಪಾಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 5.00 $0.00 
| | ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷ್ಯದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ Kt 
| 7 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ - ಸೂರ್ಲಬ್ಬಿ - ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.20 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ 100.00 
ಸ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ } 
[sy pS ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ~ ತಲ್ಪಾರೆಕೆಟ್ಟಳ್ಳಿ - ಬಾರ್ಲಗದ್ದೆ - ಹರಗ - ಕಿಸ್ಕರಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 150.00 
9.00 ರಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ಪುಲೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
sul 9 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕಾಲ್ಲೂಕು ಅಲೂರು-- ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 1130 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ 75.00 
ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧ k 
ಒಟ್ಟು 825.00 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ g i 
s12| 1 ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ - ಭಾಗಮಂಡಲ ರೆಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.20 ರಿಂದ 530 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭನೈದ್ಧಿ 200.00 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಷಸ ಎಷ ನಂದೇ Emre ಸಾ BERR % 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾಗಮಂಡಲ - ಕೆರಿಕೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳ 20.08 ರಿಂದ 23.00 8.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ಶಸೆ ಅಭಿವೈದ್ದಿ Pe | 
5133} 2 x Ke ವ್‌ ಸ 75.00 
ಕಾಮಗಾರಿ 
KI ml 
54] 3 | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲಾಸ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 880 ಕ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ $000 
ಸಾಮಗಾರಿ 
| ಮ _— BS: 


313 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸಂ/iಸಂ ¥ 
(ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
141 1] 2 5 
515 4 ಮನಕ್‌ರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಂಗ - ಬೊಳ್ಳುಮಾಡು - ನಾಹೋಕ್ಷು ರಸ್ತೆ ಇಸಾ 93 ರಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 100.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
- 
ಮ್‌ ಸ ಪ ರ್‌ ಸಾ ಧನ 
516 5 ಮನಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಟ್ಟಿಮಾನಿ - ದಬ್ಬಡ್ಯ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 26.00 ನಂದ 30.50 ರವರೆಗೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ] 00.00 
ಕಾಮಗಾರಿ 
r ಡಿಕ ಸು ಸಡಂಗ - ಚೊಳ್ಳುಮಾಡು - ನಾವೆ ಸರತ 12೫0 8.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ 
5171 6 ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂ; '೦ಗ - ಬೊಳ್ಳು; ನಾಷೂಣ್ಣ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1210 ಕಿಮೀ. ಸಲ್ಲಿ ಸೇತು: 45.00 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಇಧವಷ ಪಲ್ಲೂಕು ಟಿಸೆಟ್ಟಿಗೇರಿ - ಮರೆನಾಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 1400 ರವರೆಗೆ ಕಸ್ತೆ 
518] 7 pe Kd fi 2 ್‌ 150.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನರಾಜವೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊನ್ನಂಪೇಟಿ - ಷಾರು - ನಿಟ್ಟೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 18.60 ರಿಂದ. ಸಾ] 

FE 3 ಸ್ಸ ಇ: ) ಕಮ 00 
519] 8 ರವರೆಗೆ ಶಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 200.01 
ನರಾವ್‌ ನಾ py ಸ 
3 ವನ್‌ ವಾಘ್‌ ಷಾ ಪನರಾಡ ಪ್ನಾ ಮುಖ್ಯ ಸ್ತ ಕಿಮೀ. 600 ರಿಂದ 90 ಕಷಕಗೆ ಕೆ | 2000 

ನ ಅಜಿವಡಿ 
321| 16 ನಧವನೇಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಲೆಳೆ - ಮೂರ್ಕಲ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 000 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 70.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - 
ನಾಜಪೇಚಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ - ಈಚೂ - ಹಾತೂರು ಜಿ: ಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ, 8.40 ರಿಂದ 9: 
[522] n | ನೇ ಕು ಹೊನ್ನ ರು ಧ್ಥಮಷ್ಯರಸ್ಥ ತಮೋ. 8.4 ರಂದ 98 | 00 
 ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
12 | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮತ್ತಿ - ತಿತಿಮತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ತೊಡಗು ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 
3034 (5) ನಿವ್ನಳೆ ಒಟ್ಟು 54254.50 


| 


ww 


5054-04-337-0-01-160- ಜೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತಗಳು"ನನಿಣರಣ 


ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗ 


HE 


ಸೋಮಪಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಣಿಮರೂರು - ಗಣಗೂರು - ಮಾಲಂಬಿ ರಸ್ತೆಯ 
ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಒಟ್ಟು 


ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 


5054 - (6 ) ನಿವ್ಮಳ ಒಟ್ಟು 


ಸ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸರಾದ ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡ ಆರ್‌ ನಗಲ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸ/ಟತುಕ್ಕೆ 


ಸಿ 


ವಿಜಯಹುದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ Wings memes, 53 ಅನುಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ; ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಷ್ಟಿತ' ಜರದ ಎವಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಷಡ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ನಾಕ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


5 


೩೯3 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಘ್‌ ಸವ ಕಾಮೆಗಾಕಗಘ Fj 


4 


[i 

£] 3] 

34 

» 

©} 5 

$4 
Rl 

g 

3 

pe 

3 

ಷ್ಯ 

ಷೆ 


ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣಾ ರಸ್ತೆ ಹೆದ್ಗಾ ರ 
3.50ರ. ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, 


ವಾಡಿ ತಾಲೂ ನಾನಾನಾ ರಾನ್ಯ 'ಹದ್ಧಾರ yi EU 
ಶಿಂದೆ 1318ರ ಪಠರೆಗೆ ಮರು. ಡಾಂಬರೀರಣ ಮಾಡುವದು. ಪ್ರಗತಿಯ 


೫) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾ ರವ 
— ಸಾಲಿನ್‌ ಜೆಲ್ಲಾ ಮಖ್ಯ' ಕಸಾ 7 ಕಾಮಗಾತ ಸಾ) 


ಮುದ್ದೇನಿದಾಳ ಪಕ್‌ ಸ್‌ . 
1 ನಜರ್‌ ರದಲ್ಲಿ ಪಾಡಿನಾನನ ವಾಸಾ - 20D Re Se 
[FE 61ರಲ್ಲಿಯ ವೃತ್ತದಿಂದ ಘುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಲಯದವರೆಗೆ ಅ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಸರಾ ನರಕ್ಕೆ 
ಮಾಡುವದು, ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ವಿಜಯವು , ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಸಮ್‌ ನಾವದ ETT 400.00 “Spear 
|] 21.00 pon 213, ಗದ್ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
(ತಾಳಿಕೋಟಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


600.00 
ee 


1 pe ಜಿಲ್ಲೆಯ pe ತಾಲೂಕಿನೆ ಬಿ.ಬಿ ನರಗಳ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ರಸ್ತ TA 475.00 ೪ . 
ರಿರಿದ 20.91ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ' 


ನ ದಜ ಕಗ ವ ಈ 


ರಿಂದ. 6.30ರ ವರೆಗ ಹಾಗೂ 20.91 ರಿಂದ 25.91ರ ಪರಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


- 


2 ಯಪ ಜಿಲ್ಲಯ ಸಂಗ ಸಾ 


ಯಮುರ"ಜಕ್ಲ್‌ ಸಂಗನ ಗಂಗನಳ್ಳ್‌ ನಾಗನ ಾಾತ ರಸ್ತಗೆ ಕೊಡಾ ಪ್ತ 
00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ: 


ಒಟ್ಟು 1130.00 


| 
f B00 HE 1 
|ನನಹನರ EAC TT 
I SuSE ವರ್ಕತಾರ್‌ನಂವ ಯತ್ನಾಳ ಕ್ವ್‌ಗಸಾಡ CE ESET od ಪಗ 


0.00 ರಿಂದ 1.30ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಟ್ಯಾಂಕದಿನದ ಎನ್‌.ಎಚ್‌ ರಸ್ತೆಯೆ "ಎನ್‌ ಮಾವ 
ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 8.80ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ, 


200.00 ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಡ್‌ 


ಸಗರಡಳ್ಲಿರ ಗಾನಾ ಸರಿಯಾ 500 
ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ ೧.80ರ ಷಸ ಸುಧಾರಣೆ. 

K3 po T0000 

_ ಮಿ s 


[ ಲ್ಲಾ ಮಷ್ಕರ ಒಟ್ಟ 730 


2 ಹಿಸಪನಗೌಡ ಅರ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ ಯತ್ನಾಳ್‌. ಹ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 


ಕೈ 


1770 ಕ್ಕ ಅನುಬಂಧ ಧ್ಯ 


| ರಾಜ್ಯ: `ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಮಾರಿ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟ್ಟಕ ಹಂತ-4 ರ ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ | 
§ CAE -ಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು: 
(ಲ ಲ 
ಕನು 1 ಪ್ಯಾಕೀಣ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ M 
ಸಂಚ್ಯೆ | ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ | ೊಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | 9| ಪರಾ 
TE | He 3 KN Re) 
ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ 
| 
MM Wa ನನಯಪರ ನನ್ನಯ ಇಂಧನ ಪತ್ತ ಮಷ್ನೇವಪಾ ಪಲ್ದಾನಗಕನ್ನವಹಷ ” a ್‌ | 
'ಬಾಗರೆಖೇಡ-ಜೀಳಗಿ ರಾಜೆ-ರ ಸರಪಳಿ 116.80 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 5 136. 00 ಕಿ.ಮೀ, 
| ಎ ಸರಪಳ 155.80 ರಿಂದ 157. ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ, ಸರಪಳ 157.44 ರಿಂದ ಔ84 ಕಿಮೀ 3494.92 
ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 197.40 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 204.25 ಕಿ.ಮಿ ರ ವರಗೆ (ಆಯ್ತ | itv 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | | 
ಪ Ne mk | ಕಾಮಗಾರಿಯು 
1 140 |ನಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಔರಾದ-ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾ.ಹೆ-38 ರ | ಪಗಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
| ಬಿ [ಸರಪಳಿ 289.12 ಕಮೀ ರಿಂದ 30722 ಕಮೀ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ, 630 | ಕ್‌ 
| ಕಾಮಗಾರಿ. | 
- ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಫಾಣ- ಸೋಮಜಾಳ ಕಕ್ಕಳಮೇಲಿ! 
ಸಿ [ಕೂಳೀಕುಮಟಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 12.00 ರ ವರೆಗೆ 1025.00 | 
i ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಜಯಪುರ ವನ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಲಗೇರಿ-ಬಕ್ಕವಕಿ-ಮಬನೂರ-ನನ್ಳಕವಟಗಿ- SESREER 
2 401 ಬಾಬಾನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ೧.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 2360 ಕಿಮೀ ಕ| 2360.00 ಪಗೆತಿಯಲಿದೆ. 
ವರೆಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಗತಿಯಲ್ಲಿ 
TS) ಗ sf 
Mf ವಿಜಯಪುರ: ಜಿಲ್ಲ ಬಸವನ `ಧಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಟ್ಟಿಹಾಳ-ಮಲಫಾ 
ಎ ಕೂಡಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದಾರಿ-5॥ ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪರೆಗೆ ಸರಪಂ 0೦ ಮೀ 245.00 
ರಿಂದ 1150 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಾಮಗಾರಿಯು 
3 {402 A MR 
ವಿಜಯಮರ ಜಲ್ಲೆ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಗೂತನಲ್ಲಿ ನಾಲತವಾಡ-ಮುಕಿಪಾಳ ಬಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ! ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಬ ಸರಪಳಿ $00 ಕಮೀ ರಂದ 23.20 ಕಿಮೀ ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ “ಡಿಸುವ 1626.02 
ಕಾಮಗಾರಿ 
| ನ ma 
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಡಚಣ-ಕನ್ನೂರ-ತಿಡಗುಂದಿ ಜಲ್ಲಾ 
ಎ |ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 27.40. ರಿಂದ 35.00 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ! 338,01 
| ಕಾಮಗಾರಿ. 
೬ ನಿಜಯಪುರ ಜಲ್ಲೆ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಾಪುರ-ಶಿರನಾಳ-ಕಣ್ಣೊರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ) | 
| ” |[ಥಸ್ತ ಸರಷಳಿ ಕಿಮೀ 0೦0 ರಿಂದ 9.96 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 1195.00 
is ಕಾಮಗಾರಿಯು 
4 TS ಗಾ 4 N 
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಚಡಚಣ-ಹಾವಿನಾಳ-ಹತಳಿ-ರೋಣಿ(ಜಿಕಿ). ರಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
| ಸಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಭಾರಿ-4 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 22.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 33.00 1100.00 
ಕಿಮೀ ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
{ ಎ 
| ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪಾಗಠಾಣ-ರಾಂಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
ಡಿ ಸರಪಳಿ 690 ಕಮೀ ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ! 705.00 
ಕಾಮಗಾರಿ 
RR ವ ವ 2 LS ಸ! 
§ ಸ್‌ 
3 Y 
ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾದಿಕಾರಿ, 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ, 
ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟ್ಟಕ, 
ಕೆ.ಆರ್‌ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು. | 
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FT 


ಎಮಾಡತರ 2 ರಖಜುಪಿಬಪಿ- ಸಟ pe 
aancha-Nagohaili- 
Hunasanahalli-Uzaganalli-Bidad: -Ganakallu-Nelarmangala (New SH) 
Km 50.00 to Km. 50.70 (Selected stretches) 
[x ಮ (ರ 
10 |Belagum Athani SH Road safety works on Highway connecting Bijapur with Sankeshwar 
(SH-12) near Murgundi Road, Kagwad Athani Road Koulgudda to 


Navalihal & Athani Karimasuti. 
— A We 


11 |Belagum hanapur SH Road safety works on Highway connecting Khanapura witli 
Talaguppa road (SH - 93) near Gotihalli 


‘Bengalore | SH Rosey 


{South Kavanepure- SRS Ti -Avera 


| 


—l- I ಮ 
12 |Belagum Gokak SH Road safety works on Highway connecting Sankeshwar with Sangam ° 


(SH-44) near Mallapur GLBC Canal, N R Petrol Pump Ghataprabha 
& Lolasur Village 


13 |Belagurn Bailhongal Road safety works on Highway conmecting Jath with Jamboti road 


(SH.31) Near AB Circle to SR Circle 


- 


Road Safety works on Highway Connecting Jamboti - Rabakavi (SH 
54) at KM 0.00 & Highway Connecting Jath - Jamboti (SH 31) at ; 
KM 219 (Junction Improvement) 


Safety: Works onilighway: connecting Murad: with 
iyagad (S34) ¥: Junction mprovermetit 
{6 JBijapur Bijapur SH Road: Safety Works: oN ighway: connecting Tikota With 
Nd ty ಈ k 

Kanimadagi {SH 43} TKO Gate Kotyal Improvement) 


Belagum 


150,00 


Bijapur Bijapur 


(17 eet Bijapy SEE [eT 4 Safety Works” ou Fighwa | 
_ ‘sankeshwar SH 12) Near KSRTC Bus Stand 
—l PO 
18 [Chikmagalur Chikmagalur SH Road Safety Works on Highway Conmecting Virajpet with Bynduru 200,00 
4 Road (SH 27) reconstruction of bridges near Magod (Ch. 214.05) | 
in Chiokmagaluru taluk & Chickmagaturu Dist | 
L | ವ 


್ಥ NTERHAL FINANCE ADVISER 
ಸ PUBL WORKS, PORTS & INLAND 
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"8 [Bidar Bidar MDR. [Rod safety works on Udbal Mangalgi Hailikhed road at 11.00 
KM junction & Curve Improvement ' 


9 Bijapur Sindgi 500.00 
3JimEFovenuient d 
10 [Bijapur [Bijapur MDR | Road safety works « ijapurEubli Link Road Near Devard Atas 
4 Cizole Near Court & Neat Vallabhabat Circle Uinction 
Improvement): f 
L 
11 [Chikmagalur [Sringeri MDR Road Safety Works ‘on Narve - Sringeri Road fom KRM 800 to 


10.50. kM (near Uthameshwara) 


EE | 
12 [Chikmagalur jKoppa MDR Road Safety Works on Koppa - Balagady Road from KM 0.00 to 
0.85 kM (Near Musarehalla to Devegowda Circle) 


13 [Chikmagalur {NR Pura MDR [Road Safety Works on Kudregundi - Muthinakoppa Road at 2130 | 
[| KM (Near Hodeyalla) 
14 Chikmagalur (Chikmagalur MDR Road Safety Works on BB Hills Road near Dattapeeta at 10,00 KM |} 150. 


15 Chikmagalur |Kadur MDR 


Road Safety Works on Construction of Bridge in Antharagatte Pur: 
Road near Kukke Sandra Halla Bridge Balanne Work & 
Approach Work | 


16 [Chikmagalur |Koppa MDR Road Safty Works on Koppa Kesave Siddaramata Road &om KM 
9.20 to 11.20 KM road (Near Basaveshwara ‘Temple, Siddaramatta | 


& Eshwara Temple ) 


17 |Chikmagalur ‘Sringeri x MDR. |Road safety works on Sringeri - Tekkur Road at 6.20 KM } 


INTERNAL FINANCE ADVISER , 
PUBLIC WORKS, PORTS & LAND 
WATER TRANSPORT NEST 


ಅನುಬಂಧ-1 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಬಸನಗೌಡ ಆರ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ (ಯತ್ನಾಳ್‌) 


(ವಿಜಯಪುರ ನಗರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ 1779 


Fe 
ek § | Wg ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನ ರೂ 
ಸಂ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
1 2 3 4 
1 5054- ಜಿಮುರ ಸೇತುವೆ ಸಾರಾ 39 2571.38 
r ಸಾನ | 
2 5054- ರಾಜೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 27 1260.75 
3 5054- ರಾಹೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 108 6261.92 
+ ಮ 
4 5054- ರಾಹೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ 7 113.7 
- ಸ NE 
5 5054-ಜಿಮುರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 508 15542:82 
EN ER 
6 5054- ಜಿಮುರ ರಸ್ಥೆ ನವೀಕರಣ 12 382.14 
7 5054- ಎಸ್‌.ಸ್ಲಿಹಿ 480 26151 
Re ಸ le Ko 
§ 5054-ಟಿ.ಎಸ್‌.ಖ 340 16884 
fo - — - — dh 
9 5054- ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ 260 15315 
A FS ಹ — 
10 3054- ಸಿಎಂ.ಜಿ.ಆರ್‌.ವೈ 93 6183.74 
ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು | 1874 90666.45 


2819-20 ನೇ ಸಾಲಿ ಬೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-03-101-0-02-132 (ಯೋಜನೆ) ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ದಾ ರಸ್ತೆ 
ಮ es acing) 
—— ಯ 3 gE 
\ 
| ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣ | ಆರ್ಥಿಕ ಐಲಾಖೆಯ ಅದೇಶ 
.-. ಗೊಳ್ಳಲು ಸರಿ. ಮೋ. 27 ಅಕೋ 
'ಕ್ರ'ಸರ ಬೇಕಾಗುವ 203 240413 ರನ್ಣಯ 
ನಿಖರವಾದ ಮೊತ್ತ | 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 
(5-9) ೇಕಾಗುನ ಆನುದಾಸ 
Re } Fl 3 4% 
| D _ [ dL MN 
ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ್‌ 
K ಅಫಜಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ” 
1” ಅಘಫಜಲಷೂರ ಕಾಮನ ಕರವ ದುವನಿ (ಜೆ.ಮುರ) ರಸ್ತೆ ಕರ್ಮ 7.20 ವ p 
10.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5249 1.72 
[ | SN ' W ಬಟ್ಟು ತ 
"್‌ 'ಆೆಂದ ಮಕಕ್ಷೇಃತ್ರ 3 ಸ 
2 ಆಳೆಂದ ತಾಲೂಕಿನ ದೆಳಮಗಿ ಗ್ವಿಮದಿಂದ 'ಬೆಟ್ಟಗೆರಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ 738 ' s 
aa Sak 100.00 37.57 
ಮತ್ತು 7.650 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
1 ಒಟ್ಟು, 10006 


2  ಕಲಟುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು 5249 
' ಸೇಡಂ ನಭಾಗ ರ್‌ 


ಸೇಡರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 
'ಲಕೂಡಾ'ಗ್ರಾಮಡೆ ಕಾಗಿಣನ ಬಿಗಿ ಖ್‌ 


1 ಡಂ ಘತಕ್ಟತ್ರದ ಟಂಟೋಳಿ 'ಫಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಸತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಸನೆಂ (24546) 


y 14.65 
1 3% § ' ಸೇಡಂವಿಭಾಗ'ವಿ 6s 
ನ ¥ - ಯಾದೆಗಿರಿ ನಿನಾಗ § 
ಸುರಹೂರ ಮೆಭಾನಸಭಾಕ್ಷೀತ್ರ" HR 
! -  ಸುರಹೊರೆ' ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಸಳ (ಕ) ಬಂದ ಚಿಕೆನಳ್ಳ-ಬಿನನಾಳ 'ಜಂಡ | § 
ಜೌಡೇಶ್ವರಹಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ &ಿಮೀ3.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ: ನಿರ್ಮಾಣ.(ಹೊಸ 445.00 $5.92 
ಕಾಮಗಾರಿ) 
i Ly dso 85೨2 
WS ಒಟ್ಟು ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ 44500 4 
| ಬೀಚರ ವಿಭಾಗ 
ಭಾಲ್ಕಿ ಮತಕ್ಷೀತ್ರ: 
| ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸಾಯಗಾಂವ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
s 93.41 32.20 
2 "ಹಲಬರ್ಗಾ - ಬಾವಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 12,20 ರಲ್ಲಿ' ಸುವ ನಿರ್ಮಾಣ sooo sn 
3 ಮುಧೋಳ(ಬಿ)-ತೋರಣಾ-ರಾರಿಷೂರ ರಸ್ತೆ ಸರಸಳ 25 ರಫ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು | 2 
ವಾದಿ 150.00 517 
3 - ಒಟ್ಟು ತ 135.62 
ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 
4 ಎಸ್‌.ಹೆಜ್‌-105ರಿಂದ ಎನ್‌ಹೆಚ್‌ 99 ವಾಯಾ ಆಲ್ಲೂರಾ-ನಿಂಬೂರಾ ರಸ್ತೆ ( 7 
ಮೀ: 5.95 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 4 00 We 
5 ಮೌಣಿಕನಗರ-ಘನೀಡಔಾಡ ರಸ್ತೆ ಸಮೀ 1250 ನ ನಹವ ನರ್ಟಾಟಿ 5000 Ts 
& ರಾಜೇಶ್ವರ-ಮುಡಬಿ ರಸ್ತೆ'ಕಿಮೀ 9.0 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ` 20000 - 895 


Page? 


- 
7 : ಹೋಟಾ ಇಾನೂಢಮಗೆಳ "ಜಿ § ಹ 
'ನವರ್ಥಣ: ಕಾಮಗಾರಿ 200.00, 6895 
2 $7 
2 % pA: 
| 


ಬಕನ ತಾಮಸ ಬಳ್ಳಾರಿ 
ಏರು ಫರ್ಮಾಣಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 989) i 


ನಲ್ಲಿ ಇನರಕಘ್‌ನಂದ ಬಳ್ಗರಿ-ಮೊ ೋಣು-ತಲೂಕು' ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ kl 


ಸ್‌ ಹ್ಯಾರಿ 
'ಶ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮಿ £೨0 ಹಾಗೂ 6೩0ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ i 2000 107.40 
[| 
| 

ಸ್‌ ಬಕಾ ಘಮೂತಿನಲ್ಲ ಕನಪನಗುಡಿಯೆಂದ 'ಅಂಡ್ರಪದೇತೆ ಗಡಿಯ: ನಿಪಕಿಗಿನ ಕಸ್ತಿಯಕ್ನ'” ದಾಸನ ಇಸ BER 
'8ಮೀ070ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಕಲ್ಪರ್ಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ t 20000 5592 
ಫ್‌ ಸ ಹೂಸ ಪೂನಾದಿಂಡ ಎಂದ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ಇಸ್ಟ ಷಹೂ ಗ 
'ಏಡ'ಡಳ್ಳ-ಚಾಗನೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.660ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 150.00 6444 

5 ಫ್ಸಾರಿ 7 ಲೂಕನಲ್ಲಿ' ಅಂದ್ರಾಳ್‌-ಟೊಟ್ಟಕುಂಟಾ-ವೆಜಯಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ. FS 
* ಈ 20000 8592 


ಮೀ. 64ರಲ್ಲಿ ಸೇಶುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


0 343: 70 
B - ಹಿತ Bn 
| ಜಾನಿ "ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ' "ಮೌ - ಜಪ ನನಪಭಯತನಿ-, 
$592 
i785 
§ LASTS 2771 


BN ಮಯ 
8 'ಹೊಸಹೇಟಿ' ತಾಲೊಕಿನ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ "ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ' ಬಂಕ್‌ನಿಂದೆ ಕೈಲ್ಲೇ 
ಶನಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ೬ಮೀ.130ರಲ್ಲಿ ಎಲ್‌.ಎಲ್‌.ಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ; 3599 135.76 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಡ ಮಾಡುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-7206) 
ಸಪೇಟಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟ ಅನುರಾವತಿ' ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕಸ್ತೆಯಂದ'ನ " 
ಯಿಬಾಬಾ ವೃತ್ತದ ಮೂಲತ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-25ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 
'ಮಿೀ.1.50ರಲ್ಲಿ ಔಡ್‌,ಎಲ್‌ಸಿ ಸ ಸೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ರ್ಮಾಣ (ಇಂಚೆಂಟ್‌ 


19.10 $ 5.21 


ಸಂಖ್ಯೆ-65057) 
RA 33509 K 
IH ಸಿರುಗುಪ್ತ ತಾಲೂಕಿನ ನೆ py pi 
ರ್ಮಾಣ 200.00 $5೨2 
“¥ ನರುಗುಷ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 'ಫಾಡಂಗ-ಪತ್ತುಮುರವಣಿ ಶಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿ ಕಮೀ3.50 'ಠ್ಲಿ ಡಿಕ 
ತುದೆ ನಿರ್ಮಾಣ 200.00 $5.32 
ರುಡಿ ನಲ ಸನ ನನನ್‌ ವನೂ ಸಗರ ಸ್‌ NS 


ತಿಕ 


15 


ಕೂಢ್ಲಿಗಿ-ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ವೆಯಾ 
ಮೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿರ್ಮಿ2180ರಲ್ಲಿ ಆರ್‌.ಸಿ ಬಾಶ್ತ್‌ 
ಕೆರೆ ಕೊಡಿ 


ರನೊರು ಪಯ 
ನ ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಾಳೆಂಗೇರಿ 


'ಸಂಡೊರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಳಂಗೇರಿಯಿಂದ ಯಶವಂತೆನಗರೆ-ಮೋತಲಕುಂಟ 


ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಡಿಮಲ್ಲಾಪುರ ಕಿಮೀ.೧75ರಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ' 


'ಕಲ್ಬರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೊನ್ನೂರ ಸ್ಥಾಮಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ) 


ಸೆಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ `ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಡಾರಿ-13 ರಂದ ಯೆಶವಂತನಗರ' ವಯಾ 


ಗರಗ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 'ಮೇ.20.40ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಣ 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಏಭಾಗದ. ಒಟ್ಟು ರೂ. 
ಹಡಗಲಿ ವಿಭಾಗ 


ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 


ಬಳ್ಳಾರಿ" ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವನಹಡಗಲಿ' ತಲೂಕಿನ ಮಾಗಳ-ಹೀರೆಹಡಗಲಿ-ಟಿಟ್ಟದಮಲ್ಲಪ್ಪ 


ದೇವಸ್ತಾನ ರಸ್ತೆ (ಜ.ಮು.ರ) ಕ.ಮೀ.18.20ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
[4 ಅಯವ್ಯಯ 2016-17 ಘು ಸಂ: 227 ತ್ರಸಂ೫) 


ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಡೇಶ ಸಂ: ಲೋ.೪20:ಐಎಫ್‌ಎ201 0951) 


ಟಿಕ್ಳಾರ ಜಲ್ಲೆ ಹೊವಿನನಣಿಗವಿ ತಾಲೂ ಮಾಗಳೆ-ಹೀರೆಹಡೆಗಲಿ-ಚೆಟ್ಟದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ 
ಲ್ಯಾರಿ ಜಲ್ಲೆ ಸಿದಮಲ್ಲಪ್ಪ 


ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ (ಜಿಮುರ) ಕ.ಮೀ.18.20ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
(Rನ೦-68124) 


ಒಟ್ಟು; 


ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಮತಕ್ಷೀತ್ರ 
ನೊಡ್ಲಿಗ ತಾಲೂಕಿನ '8.ಡಿ.ಎಲ್‌-200 ಚಿ್ದಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಶಿವಯರ' ರಸ್ತೆ ಮಾಗ್‌ ; 
ಬಂಡೇಬಸಾಯರೆ ತಾಂಡ ಕಿಮೀ 360 & 380ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ,(ಇ.ನಂ:73092) 


CONSTRUCTION OF BRIDGE ON HUDEM TO SURAWVANAHALLI 
TANK ROAD KM 0.20 IN KUOLIGI TALUKA BELLARY 


DISTRICT.(ino:97377) 


ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಮತಕೀತ್ರ 
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾ:ದುಗ್ಗುವತಿ-ಮಲ್ಲಜ್ಞನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 10.00 ರಿಂದ ॥೨0 
ರವರೆಗೆ ಸಂದ್ಯಾಲ ಗ್ರಾಪುದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ. ನಿರ್ಮಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ 
ಅಗಲಗೊಳಿಸುವುದು(45484) 


ಒಟ್ಟು 


ಹೂವಿನಡೆಡಗಲಿ ನಭಾಗಡ ಒಟ್ಟ ' 


ರಾಯಚೂರ ವಿಭಾಗ 
ಮಸ್ಕಿ ಮತಕ್ಲೀತ್ರ 
ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಾಪೂರ ಮಗ್ಗಲದಿನ್ನಿ (ಜಿ.ಮುಶ) ಕಿಮೀ. 450ರಲ್ಲಿ 
ಸೇತುವೆ ನಿಮಾ 
(ಅನುಷೋದನೆಯಾದ ಬವಲಿ ಕೆಲಸ) (ಪ.ಎಂ. 735) 


ಬಟ್ಟು 
'ರಾಯಜೂರು ಗ್ರಾಮಿಃಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 


a3 


150.4} 


80.0 


240,00 


300.00 


730.00 
2888.56 


13.48 


36.27 


34627 


64.44 


34.37 


85.92 


128.89 


313.62 
1240.98 


5.79 


250 
98.13 


15.69 


15.69 


ಶೂರ" ಘಮೂಧ ` ರಾಯಡೊರು ನೀಡ" ಇಾತ್ರಡ "ಹರಃ 


'ಗಲೆಸುಗೂರ್‌ ವಯಾ ಗಾಣದಾಳ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 12.00 ಹತ್ತಿದೆ. ಸೇತುವೆ: 10008 3326 
ನಿರ್ಮಾಣ W ; 


ಸ ಯಡೂರು ತಲಸಸನ ರಾಯಚೆನರು ಗ್ರಾಮಿ ನ ತ್ರದ ಡೇಷಸೂರು-" 
|ಪಲವಲೊಜ್ಞಿ ವಯಾ ಯರಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಜಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ: 25000 \ 08.15 
ಸರಪಳಿ 40 ಕಿ.ಮೀ. ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ನ” j 


ಸ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗಲಾಪೂರ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 43.26 
ನ ್ಹಾಯಟೂರು ಪಲೂನೆ ರಾಮು ನಜ `ಕ್ಷತ್ರದ' ರಾಯ: i SE ಸಾ: 
"ಶಕ್ತಿನಗರ ವಾಯಾ ಅರಷಣಗಿ, ಕಾಡ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೀರಾಪುರ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ, 
'ಸರಪಳಿ 22.00 ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ. ನಿರ್ಮಾಣ. "5 4 i 30000 1 129.78 
K - RE Kl 32446 
pl 340.35 
[ನೊಪ್ಪಳೆ ತಾಲೂಕಿನ ಳ್ಳ pA 
"ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (98109) (2018-9) 107.41 
107.41 


" ಹಕಗರ ಮತತ್ನೇತ್ರ 

| ಗಂಗಂವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್‌ರಿಪೊರು 'ಮುಸಲಾಷೂರ ರಸ್ತೆ ವಾಯ: ಅಡವಿಭಾನಿ ಕಿಮೀ 
3,90 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿವರ್ಗಿಣ. (100955) (2018-9) 

"ಸಂಸರ ಪಂತ ಹರತ ಸವನಡ ಅಸ್ಟಮನಿದ ನಾಗಲಾಷರ' ಬಸರಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ 
!೬.ಮೀ 100 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (100956) (2016-19) 


Paced 


2819-26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-083-337-0-16-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಸೇತುವೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಡಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ. 


FS 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಸಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣ 


T ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ 


ಅದೇಶ ಸಂ'ಈೊೋ. 


7 & 
ಗೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗುವ 272 ಆಕೊೋ-2/ 


ಒಟ್ಟು 


Pagel 


ಕ್ರ ಸಃ 'ಗಾರಿಯ ಹೆಸ 2 2404.1 
ಕ್ರಸಂ ಕಾಮ: ಹೆಸರು ಇಖಸೆವಾದ ಜೊತ | 313 ದಿ240413 
PS ರನ್ವಯ 2019-20 ನೇ 
ಸಾಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ 
ಅನುದಾನ 
WE | 2 3 p) 
p ತಲಬುಕೆಗ ನಭಾಗೆ 
ಅಫಜಲಪೂರ ಉಪ-ವೆಭಾಗ; 
1 ಅಫಜಲಪೊರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಲಬರ್ಣಿ-ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ 'ಪೆದ್ದ್‌ರಿ-22 ಸಣ್ನ 
ಕಿಮೀ. 5495 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 52.20 14.21 
p ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲುಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ನಾರಾಯಣಪೂರ (ರಾಹೆ-135 § 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 16.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 92.55 ; 25.20 
3' "ಅಫಜಲಪೂರ 'ತಾಲೂಕಿಸೆ' ಅವರಾದ - ಸದಾಶಿವಗೆಡ' (ರಈಹೆ-31)ರೆ ರಸ್ತೆ ' 
ಕಿಮೀ. 21.70ರ ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ. ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 190,00 223 
ಫಜಲಪೂರೆ ನ್‌ `ಬಾರಖೇಡ - ಬಳಿ Y, ! 
ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮಡೆ ಹರಿಜನವಾಜಾಬೆ ಹೆತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿಮಾಃ 190.00 27.23 
5” ಅಫಜಲಪೂರ. ತಾಲೂಕಿನ ಬರಖೇಡ' - ಬಳಗೆ (ರಾಹಿ:ಬಸಿಕ ರಸ್ತೆಯ 
ಗುಡ್ಡೇವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹಕ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 100.00 i 2123 
rye ಒಟ್ಟು ' "44415 12110 
ಸ್‌ ಆಳಂದ ಮತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ | k § 
8” ತಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾರಚೇಡ-ಬಿಳೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 &ಔ ೫80 ರಲ್ಲಿ K ; KN 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 26.54 723 
ಸ್ಸ್‌ ಒಟ್ಟು' 26.54 
6 % ನ್‌ ಕೆಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು, 47.29 
| ಸೇಡಂ ವಿಭಾಗೆ WE 
ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 
1 "ಚಂಡೋಳೆ' ತಾಲೂಕಿನ ಫಿರೋಜಾಬಾದ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಹೆಡ್ಡಾರಿ 125ರ ಕಿ.ಮೀ 77.05ರ ಸೇತುವೆಯ ಪುಸರ ನಿರ್ಮಾಣ (97247) 500.00 3615 
1 ಒಟ್ಟು" 500.00 136.15 
1 ಸೇಡಂ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು 500,60 136.15 
ಬೀದೆರೆ ವಿಭಾಗ | £ 
ಹುಮನಾಬಾದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 
5ಜಿ ಕದಾರಿ75 ಠಸೆ ಕಿರಿ 2 ರಲಿ ಸೇತು; 
I 'ಭಾಲ್ಕಿ-ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ದಾರಿ-75 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 39.52 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುಖಿ 100.00 2123 
ನಿರ್ಮಾಣ 
[ 


100.06 2723 


ಐಲ 
a: 270.00 73.52 
ಸೇತುವೆ ನ ನರ್ಮಿಸುವುದು | 
3 KK ರಾತ್‌ ಸದಾಸವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ” 34 ರ ಕಿಮೀ. 250ರಲ್ಲಿ ಲ ಬ್‌ pi 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ i [s 
ಸ್‌ ಶಿವಃ 34 ಮೀ 340ರಲ್ಲಿ 
p 'ದಾಪಿ ಗಢ ರಾಜ್ಯ : ಹೆದ್ದಾರಿ: 34 3.ಮೀ. 1 40 ಲ್ಲ i 100.00 27.23 


WE } 127.38 

y ವಾಡ್‌ ಜಂಬಗಿ ಹುಲಸೂರು ರಾಜೆ-123 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1140, 13.60 Na 3 
$ ಮತ್ತು 1730 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ 

Fl § _ ಬಟ್ಟ” § ರ್‌ 6 

KR ಸಃ ಬೀದರ ವಿಭಾಗ" § / 209.87 
EH ಕಿಸ ಬಳ್ಳಾರ ಹಾ NA s 
ಸಾ Au § ಸಿನುಗುಪ್ಪ ಮೆಶಕ್ಷೇ: - SS 

ನ ನ ನೆ ವು pe 

ಸಿರುಗುಪ್ಪ. ತಾಲೂಕಿನ ಧಾರಾವ.ಚೀಲೂದೆ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ-6ರ ಕಿಮೀ | 
1 |s. 10ರಲ್ಲಿ ಹಗರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ: (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ | 1147.95 j 312.59 


'11660) 


ಒಟ್ಟು ass sy 
| ತ್‌ ಸಮನ ಮೂ ಬ್ಯ ಹಕ ಮಿತ್ಟಾತ್ರಿ: EASES 
2 ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಾರ-ಮೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹದಾ- 450.00 12253 
128ರ ಅಟ ಕಿಮೀ. KR ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ K s ” 
x ee ಮ ಮಿ ಷ್ಟ ಮ OE ಸ್‌ 
F sod R AEC ಕಂಪ ಹತಿತ್ರ: ನನನ ಈ 
§ ಗಾರ CORN ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ 


'ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.188.00ರಲ್ಲಿ ಸೇತುಪೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಜಯಃ ನಗರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ : 


'ಹೊಸೆಪೇಟೆ. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು-ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49) | 
4 |ಕಿಮೀ.44.10ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವೆಂಕಟಾಪುರ £ 200.00 54.46 
ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಹತ್ತಿರ) H 


5 ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ. ಹೆದ್ದಾರಿ-25) ! 210.00 7352 
'ಕಮೀ.0:20 ರಲ್ಲಿ ಹೆಜ್‌.ಎಲ್‌.ಸಿ. ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ | § 
3 § ನ 127.98 
ರ 644.79 
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(ಪ.ಸಂ ) 


ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂ 


ತೋರಣಗಲ್ಲು ಪಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-40) ಕ.ಮೀ.108.50ರಲ್ಲಿ ಸೇತುಷೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ಜಸ 


ಒಟ್ಟು 


ಪರಪನಹಳ್ಳಿ ಮಕ: 


"ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾ.ಎಕ್ಕುಂಬೆ-ಮೊಳನಾಲ್ಲೂರು- ರೆ ಹಿರ್ಮೀ--106:60 ರಕ್ತ 
"ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಣಿವೆ ಹತ್ತಿರ(45486)- 


ಸಟ್ಟಾ 


ರಾಯಚೂರ ವಿಭಾಗ 


ದೇವದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 


ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹೆ-6! ರಿಂದ (ಅಮರಾಮುರೆ ಕ್ರಾಸ್‌) 


'ದೇಷದುರ್ಗ-ಅಮರಾಪುರ-ಆಯ್ಯನೂರು-ಒಳಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ.-!28ರ 


ಕಿಮರ್ಮೀ. 150ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಘನ. 39286) 


ಒಟ್ಟು ಂ 
ರಾಯಭೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕಕ್ಷೇತ್ರ 
ಮಾನವಿ ಮನಗೂಳಿಯಿಂದ ಬಚ್ಚಾಲಿವರೆಗೆ ರಾಜೆ-61 ರೆ ಕಮೀ 222,00 ರಲ್ಲಿ 


;ಸೇತುವಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 


ಒಟ್ಟು 
ರಾಯಚೂರು ನಗೆರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ' 
ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ 'ನಯಜೂರು ನಗರ ಕ್ನೇತ್ರದ:ಧಾಯಚೂರು-ಬಾಚಿ 
ರಸ್ತೆ ಎಸ್‌.ಹೆಜ್‌-20 ಕಿ.ಮೀ. 1.10 ರಿಂದ ಟಿಪ್ಪುಸುತ್ತಾವ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ, 


ಒಟ್ಟು 
ಸಿಂಧನೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 
ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವದುರ್ಗ-ಬಳ್ಳಾರಿ ರಾ.ಹೆ.-128ರ ಕಿ.ಮಿ. 76.54 
ರಿಂದ 108.00ರ ವರೆಗೆ (ಕಿ.ಮೀ. 77.55, 84,60, 84.70, 87.50, 94.25 
ಮತ್ತು 101.80 ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಕಲ್ಪರ್ಟಗಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಲಬನೂರು 
ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಹಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಹಸಂ 
98152) 


ಒಟ್ಟು 
ರಾಯಚೂರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು 
ನಿಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗ 
ಕನ೫ಗಿರಿ ಮತಕ್ಞೀತ್ರ 
ರನರಾವಿ-ಜೇಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಮ್ಮೀ. 6510 
ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ, (62141) 


ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ-ಚಿಳಲೂರ ರಸ್ತೆ ಯಳೂ-63) ಕಿಮೀ 9876 


ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 100960) (2818-19 
ಒಟ್ಟು § 
§ ಗರಿಗಾವತಿ ಮತಳೆ 
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55.00 


55,00 


450,00 


450.00 


200.00 


0.00 


300.00 


300,00 
1005.00 


0.00 


0.00 
0.00 


1ಗಂಗಾಪತಿ 'ಘಲೂಕಿನೆ ಹುಮ್‌ ತನಕಗಿರಿ-ಗಂಗನಪತಿ-ಮು: ುನಿರಾದಾದ್‌ 
' ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌- 30) ಕಿಮೀ 8320 (ಸಂಕಾಪೂರ ಪತನ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಸುಡ 

್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ | 12.49 


: ಇಂತಿ ಈಮೂನೆ ಯರಟುರ್ಗಾ-ಕನೆಕಗಿರಿ-ಗಂಗಾವತಿ-ಮುನಿರಾಬಾದ್‌ ಸ್‌ ig 
| (ಏಸ್‌ಹೆಚ್‌-130) ಕಿಮೀ 92.65 ರಿಂದ 95.45 ಠವರೆಗೆ (ಸಣಾಪೂರ- | 9889 F 26.93 
|  ಶಿರುಮಲಾಪೂರ ಹತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು. ಡಾಂಬರೀಕರಣ | 


ಒಟ್ಟು 144.77 ] 39,42 
ತಾಪ ನಢಾಗಡ್‌ ಎಟ್ಟು 50756 FETE] 
ಇವಬಾರಗ ವರಹ ಒಟ್ಟು 333.81 1260.75 


aged 


2019-209 ಸೇ 


ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-9333748 


ಬ 


'ಮುಂದುಷರೆದ `ಮುಗಾರಿ » 
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಈಲೂಕಿನ ಶಹಾಪೂರ ಪಿವರಾಮಪೂರ" ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಗಾರಿ (ರಾ.ಹೆ-149) ಕಮೀ 


"46.00 ರಿಂದ 50.20 ರವರೆಗೆ ಶಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಸಂಸದರು: ಸೊಚೆಸಿರುವ) 39612. 2 


ರೋಜಾದಾದ ಕಸದಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ರಾಖಿ 5ನ 5 ನದ 0 
'ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪೇಠಶಿರೂರು-ಸಂಗಾವಿ) (27,00-29.00) ಮಳೆಯಿರಿದ 
ಹಾಳಾಗಿರುವುದು) ೩1022 (ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ) 


100 


2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


5 


ಚೆತ್ತಾಪೊಂರ ಸಾಲೂಕಿನ ರಪಾಪೂರ ತಿವರಾಮಖೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ರಾಪಿ-॥45):8ಮಿಂ, 
63.0 ರಿಂದ 6700 (750 ೮ಂದ. 38:00)" ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ" ಧಾರಣೆ. (ಮಾಡಯಿರಿದ 
ರಾವೂರ ವರೆಗೆ) 66288 


'ಚಕ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಎ.ಸಿ ಬನರ್ಡರ್‌ -. ಪುಟಪಾಕ್‌ ಜೋಸೆ 
ಕೆ:ಮೀ 55.00 ರಂದ 57.00-ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣಿ 

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಇಾಮಗಾನಿಗನು 

ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪೂರ ರಿಷರಾಮಯೂಡ ರಸ್ತೆ (6.ಹೆ-149) ೬ಮೀ 
ರಂಬೆ $55.20. ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಕಡಬೂರ ದಿಂದ ಬಳವಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97245) 
(97725) 


43.25 


ಲ ತಾಲೂಕಿನ ತಹಾಮೂರ ಶಿವರಾಮಮೊರ ರಸ್ತೆ (ರಾಖೆ-॥49) ಕಮೀ 52 
೨೦ದೆ 39.25 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಬಳವಡಗಿ. ದಂಡ ಅರ್‌ಓಬ: ಮಾಡಿ 'ವರೆಸೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
7246) (9721 
"ಜಟ್ಟ 


500.00 


1144.87 


ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 


|) 
TE (ಥೂ. ಅಕ್ಷ 
[Fp § ನ್ನ Fy ಫ್‌ ರ್‌ i 
| ಕಾಮೆಗಾರ 
| ಹೊರ್ಣ | ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಬೆಯ ಆದೇಶ ಸಂ. 
ಫ್‌ ಗೊಳ್ಳಲು | ಲೋಲ 2712, ಅಕೋ] 2013 
ಸ ಚಿಾಗುವ "'] ದಿ240413 ರಪ್ತಯ 2019-20 
ನಿಖರವಾದ | ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅನುದಾನ 
ಮೊತ್ತ (5.9) 
T — § pl] ನ್‌ ್‌ p ——} 
§ K ತಟಕಗ'ನಧಾಗ 
Ms es ರ್‌ ಷಟ ಹತ್ರ ವ ದ 
8 ಅಜಲಜರೆ ಹಯಾಕಿನ ಗುಲ ಗ್ರ ರು (ರಾಸ ಕ ನನನ 605; § 
ರಿಂದ 99.80 (ಜಾಮಗಾರಿಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ, 80:00. ರಿಂದ 80) ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತ 3338 
ಸುಧಾರಣೆ 
1 ಒಟ್ಟು 15000 33.38 
' ಆಳಂದೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ x ” § ್ಕ 
3” ಅಳಂದ ಲೂನ ಅವರಾದಿ ಸದಾರಿವಗಡ' (ರಾಜೆ38) 'ರೆ' ರಸ್‌ $ಮಿಃ.156.82 ERs - 
ಐದ 840 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ" (ಎಸ್‌;ಎಜ್‌) 200 430 
3 ಅಳಂದ ಈುಲೂಕಿನ ಈನಡಚಂಚೋಳಿ ದಿಂದ ಮಾದನಹಿಷ್ಪರಗಂ ಡಸ 'ರಂಚ)ರ ರ್ಜ Sr 
ಸಿಮಿ, 500 ರಿಂದ ೪30ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮೆಗಾರ(ಎಸ್‌.ವಬ್‌) 30ರ ; 6675 
ಡ್ರಾ | ಒಟ್ಟು" 5000 117.25 ' 
ಗುಲಬರ್ಗಾ ದೆಕ್ತೀಣ ಮನಕ್ಷೇತ್ರ" " WUC y 
4 ಗುಲಬರ್ಗ" ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪೂರ ಶಿವರಾಂಘೊರ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ"149). ಕಿಮೀ 106.85 ) 
ರಿಂದ 109.85 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ: ನಿರ್ಮಾಣ ; ? 619 
(4467) H » 
el _ - ks 
ಸ 


9.63 


ಸಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಿ ಔರಾವ ಐಿಡರ ಜಂಡೋಳಿ ಸೇಡಂ ಹಂದರಕ ರಸ್ತ ರಾಜ್ಯ 
7 ಹೆದ್ದಾರಿ-122ಕಿಮಿ 186.200 ರಿಂದ 199.430ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ: (ಕ್ಯಾಯಿನೆಟ್‌ i640 | 13.89. 
ಮಾನಿ) 13.48 (ಫಸ 5547) ಹಾಗೆ (ಉಳಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ) 34993 | f 


ಸೇಡಂ ದಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಸ್ತೆ (ವನೆಮಾರ ಪಲ್ಲಿ ರಾಯಚೊರ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಬಾರಿ-15 
$ ಭಾರತ) ಕಿಮಿ 11೧0 ರಿಂದ 15000ವರೆಗೆ ಠಸ್ತೆ ಸುವಾರಣೆ (ಕ್ಯಾಖನೆಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ , S18 1295 
39.0೧ (ಘರ 824) ಹಾಗೆ (ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) 35925 


ಫಡ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-10 ರಿಂದೆ ಮುಧೋಳ ಯಲಗೇವ ಅಂದ್ರ ಪ್ರಜೇಶ ! | i 
9 'ಬಾರ್ಡರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0೧೦ ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-0 ; 700.00. } 1583 ji 
ರಂಡೆ ಮದನ ಗ್ರಾ ಮದ ವರೆಗ ಪಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-:27. (97250) i } 


, M Ry 
ಸೇಡಂ ದಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಸ್ತೆ (ವನಮಾರ ಹಲ್ಲಿ ರಾಯಭೂರ ಶಕ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15 


9. 'ಧಾರಶ) ಕಿಮಿ 1100 ರಂದ 1500ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ನೆಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ) | 632 
39.00 (ಈ.ಸ 5824) ಹಾಗೆ (ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) 35925 i 
4 'ಅಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ: ಎಪಿ ಬಾರ್ಡರ್‌ ಮುಟ್‌ಪಾಕ್‌ ಬೋಸಗಾ (ದಾಹೆ-ಸ29) ಕಿಮೀ pe i 
10300 'ಏಂದ 10೩00 ರವರೆಗೆ ಹುಳೆಗೇರಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (51952) \ ‘ 
12 p 
“18-9 ಸೇ ಸಾರೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು § ಸ 
ಗ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮಠಕ್ಷೀತ್ರೆದ ಶೆಹಾಖೂರ ತಿವರಾಮಪೂರ ರಸ್ತೆ (ರಾಷೆ-149) ಕಮೀ 18500 ' f 
3 [ದ 1700 8ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾನಣೆ (97065) [2900 ೫8 | 


3 ಸಂಸ ಮತತ್ತೇತ್ರನ ವಾರನ್‌ ಮನವಾ ರಿಂದ ಪೊೋಸಗಾ ವಾಹ ನರುರೆ 
|$.ದೀ ೫280 ದಿಂದ 1480ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷ್ಯದ್ಧ ಪಡಿಸುವುದು 
| ತಾಚನನ ಮತಕ್ಷತ್ತೆದ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ 2ರ ಸಮಃ ತ ರಂಪ ೫150 ಮೀ 
ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಸುವುದು (97066) 


ರ್‌ ಾದಗಿರ 
" ; 
"73,00 ರವರೆಗೆ ಸುಢಾರಣೆ 
K ಸಾದರ ತಮನ ಮುಡೊಳಂಯಲಗೇರಾ ಕಿಸೆ (ರಾಹ12?) ಕಮ: ಸ80 ಅದ Fi % py § 


$6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


3 7 ಯಖವಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ 'ಮುಡಿಾಿ-ಯವಗೇರಾ ರಸ್ತೆ (ರಾಣೆ-12) ಕಮೀತರಿಂಂ ರಂದ 


5.00 
43.64 ರಷರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 4 


” 130000 


ಧವಸ ಮಿಷನ ಮುಡೋಳೆ ಯರಗೇರಾ. ರಾ. ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-2) 
"9100 ರಷರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 

A ಧು ಪನಷಾಳನಮುರನೇರಾ ಶಕ್ತ ರಾಜೆ-ಸ27) ಕ 

93.00 ರವರೆಗೆ ಸುಢಾರಣೆ 


ಔರಾದ ಸವಾಶಿವಗಢ ವಿಸ್‌ಡೆಬ್‌೨4) ರಸ್ತೆ ಕಮೇ46 ರಂದ476ರ ವರೆಗೆ 
ಅಗಲಿರರಣ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ 


ಒಟ್ಟು ಯಾಡಗಿರಿ ವಭಾಗ, 31668 
ಶೇಡರೆ ವಿಭಾಗ ಎ ಕ್ರ 
ಬಸವತಲ್ಯಾಣ' ಮತೆ್ಲೀತ್ರ. 


'ಪಕೆಲ್ಮಾಣ ರಾಯಚೊರ ಎಸ್‌ಹೆಲ್‌. ಅಂದ 3285 ವರಿಸವತ್ಷ 5 
ಸ ೧94 
: ಹುಟ್‌ಸಾಕ್‌ ಧೋಸಣ. ರಸ್ತೆ-ಕಿಮಿ 13.33. ಂದ-14250- ವಗ ಮ 
"ಅಗಲೀಕರಣ § 
ಔರಾದ ಎ ಮಾಶಿವಗಢ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 34ರ ತಿಮೀ 8600 ನಂದ 87: ETN 150.00, 
ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಡಿ. ಹೇರಿ) 
ಮಸ್‌, ಮಾಡ; ರ್‌ ಹುಲಸೂರು-ಮಹಾಗಾಂವೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ Er ಈ ಮೀ 
"94ರ ರಿಂದ 2೧0 ಮತ್ತು 1320 ರಂದ 1620 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀತರೆಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವದ್ಧಿ ; 35000 


ಸಿಡಿ, ನೇರ) 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಬಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರ ಎಮೆಎಸ್‌. ಬಾರ್ಡರ್‌ ಹುಲಸೂರು -ಮಹಾಗಾಂಪ ಕನ್ನೆಯ ' ಸ 
ಕಿ.ಮೀ 53.00 ಬಿಂದ 58,90. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ. ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಡ ಸಂ) iki 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 34 ರ ಔರಾದ -ಸದಾಕಿವಗಢ ರಸ್ತೆಯ ಕಮೀ. 1706 ರಂದ Pe 


14519 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತಿ ಅಗಲೀಕರಣ: ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸ.ಡಿ. ಸಂ) 
KH § is ಒಟ್ಟು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ಟೆ 108533 


ಭಾಲ್ಕಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 
ಔರಾದ ಸಡಾಶಿವಗಢ (ಎಸೇಹೆಬ್‌-34) ಶಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 2.00 ರ೮ಡ 25.60 ರಿಗ 3 6 
ಅಗಲಿಕರಣ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ Wd 
ಭಾಲಿ ಸಂಚೋಂ ರಸ್ತೆ (ರಾೆ-95) 8ನ 2.20 ರಂದ 1050. 1430 ೦೦16.00 Fes 


ಸುಧಾರಣೆ 
i838 


ಸುತ್ತಾ 500.00 


'ಉಜ್ಯ ಹದ್ಮಾರಿ-3 'ಹಟರಾರ್‌-ಸದಾಶಿವಘಡ ರಸ್ತೆ ತಿಮೇ 21.00 ರಿಂದ 25. 
55. 70 ರಂದ 5750 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮ್ತು ಸುಧಾರಣೆ 


ಒಟ್ಟು ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ್ತತ 90485 
ಹುಮೆನಾಬಾಜ್‌ ಕ § 
'ಭಾಲ್ವಿ-ಜಿಂಟೋಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆಡ್ಗಾರಿ-- 75 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 46.00 'ರಿಂಥ ೧9.00 ಮಳ್ಳು 5.00 
'ಂಂದ 500,ವರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


500.00 


ಛಾಲ್ವಿ-ಅಂಜೊಲೆ ಎಸ್‌.ಹೆಬ್‌-15 ರ ಕೆಮೀ 15:00. ರಿಂದ 20.00 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ. 300.00 


ಒಟ್ಟು ಹಮನಾಬಾಡ್‌ ಮತಕ್ಷೀತ್ರ"” 800.00 
ಬೀದೆರ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರ ” 
'ಪನಮಾರಪಳ್ಳಿ-ರಾಯಯೂರು ರಾಹೆ-15 ವರುಲ ರಸೆಯಿಂಡ ಸಿದ್ಯಾರ್ಥ 


150.4 
ಕಾಲೇಖಿನವರೆಗೆ ಚನುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿಮೀ ೧60 ರಂದ 25ರ ವರೆಗೆ ಸಂರ 
'ಕಮನಲನಗರ-ಗೊನಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ 'ಹೆದ್ದಾರಿ-04 ಕಮೀ 56.00 ರಂಡೆ 58.50, 5970 i 250.00 


ದಿಂದ 60,70, 6210 ರಿಂದ 6230 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ' 


ಮತಕ್ಷೇತಣೆ ಬಟ್ಟು 500.00 
ಬೀದರ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ಟು 


ಎರಿ.ಎಸ್‌ರಾರ್ಡರ್‌ ಮುಕಿ-ಹೆಂದರಕಿ ರವಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಶಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 195.00 ರಿಂದ 


108.05 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ id 

ಪೆರಾರ ಗಡಿಯಿಂದ ಮುರ್ಕಿ-ಹಂಡರಕಿ, ರಾಷಿ-122 8ನ೨: 800 ರಂದ 8.00 [ 
ಗ ಸುಧಾರಣೆ : 

ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು" 480ರ 

§ 'ಔರಾಜ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ - 

"ಔರಾದ್‌-ಸದಾಶಿವಘಡ ರಾಹೆ-34 ಸ್ತ ಕೆಮೇ 16.00 ರಿಂದ 18.00 ಷರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 200.00 


ವಿಲಿ.ಎಸ್‌. ಬಾರ್ಡರ್‌ ಎ ಮುರ್ಕಿ ಹಂದರ ರಾಡೆ-22 ರ ತಮ್ಮೀ 2508 ರಿಂದ' 


೨೦40 ಮತ್ತು 3440 ರಂದ 40.09 ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ 300.00 


106.20 


106,20 


59.47 


Joan 


6372 


169.93 


42.48 


63.72 


ಮೂನ್‌, ಜಾರ್ಷರ್‌ - ಮುರಿ ಪಂದರಕೆ ರಾಜೆ-. ರ 8ಮಿನ 0೫6 ರಿಂದ 40 


9; 6.72 
'ವ 
2248 A 
ಮ 
' 0ST p 
1 ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಳೂರು-ರೂಪೆನಗುಡಿ-ಚೆಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾಸ 128ರ 300.00 918 f 
(ಜಾಗ) ತಿಮೇ.20470 ರಿಂದೆ' 205.44ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ H 
ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಫ್ರ-ಕುಯಗೋಡು-ಕುಡಿತಿನ-ಹದಗಿನದೋಡಿ-ಬೆಳಗಲ್‌-ಬಳರಿ- H _ 
2 'ಜೋಕಾ-ಆಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಿ-132) ಕಿಮೀ-12.45 ರಂದ 74.65ರ ವರೆಗೆ ; 25000 7139 


'ಅಲನೆದ್ಲಿ | 


ವಾವ್‌ 


'ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನೆಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ-128ರ 


00.00 47 
ಸಿ "ಭಾಗ $ಮೀ225.00 ರಿಂದ 230.00೮ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 300೫ 39 
{ 
ee ಮಲ ಆಯದ ಹವಳ ಟಿ ವಾರಾ 
ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಫ್ಲಿ-ಕುರುಃ 'ಡು-ಕುಡಿತಿನಿ-ಹರಗಿನದೋಣಿ-ಬೆಳಗಲ್‌- i _ 
4 'ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋರಾ-ಅಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132)'ಕಿಮೀ.88.40 ರಿಂದ 90.50ರ 300.00 9287 
k ವ ಸಿ H 4 
ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ! p 
ವ ಮ ಮ ಎ ತದೇವ ತನಿ ಎ ಮ್ಞುಕನ್ನ “ಕ” 


ಹ್ಞಡತತಕ್ಷೀತ್ರೆ 


ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಘ್ಲ-ತುರುಗೋಡು-ಕುಡಿತಿನಿ-ಡರಗಿನಡೋಣಿ-ಬೆಳಗಲ್‌- 


5:  ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಶಾ-ಆಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆಜಾರಿ-132) ಕಮೀ.4-20 ರಂಡೆ 800ರ 500.00 15479 
ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
Lm ಪಿಜಿ ಅತ ಧಿ ತವಾ 
_ ತೊಸಬೀಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಡುಗಲ್‌ -ಸುಡಿತಿನಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ 'ಹೆದಾರಿ-29) LU Sabo a - 


ಹಮ.89.80 ರಿಂದ 92.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಹೊಸಪೇಟಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂದು-ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಶ್ತ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) 
'ಕಿಮೀ.40.00 ರಿಂದ 45.00ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ32.40 ರಿಂದೆ 


9? 824 2732 
830ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗೆಲ್ಲಿ:ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ” A 
166057) 
ಹೊಸಪೇಟೆ ಶಾಬೂಕಿನಲ್ಲಿ ಡರು ನರುಗುಷ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-9) 
ತಮೀ.30.80. ರಿಂದ 32.42ರ ವರೆಗೆ (ಅನ೦ತಶಯನಗುಡಿಯಿಂದೆ' 25:00 _ 38.70 


'ತನಿರಡನನಯಕನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ) ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ 
"ಆಯ್ತು ಭಾಗಗಳ್ಲಿ ಜಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 


"ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಪ-ಕಮಲಾಮುರ-ಹೆಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಭಾಷೆ) 
ಕಿಮೀ. 085 ರಿಂದ 196 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿವಡಿಸುವುದು. (ಉದ್ದಾನ 
ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದ ಕಮ್ಮ ಸ್ಥಫೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭೂಸ್ಪಾಧೀನ 
"ಒಳಕೊಂಡೆಂತೆ) 


1 


i3 


15 


16 


[4 


12 


i 
11 


ಹೊಸಪೇಟೆ. ತಾಲೂಕಿನ 'ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ರಸ್ತೆ (ರಾಜು ಹೆದ್ಬಾರಿಎ25 


"ಸೆಂಡೊರು ತಾಲೂ 


'ಸಿರಗುಪ್ನೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 


ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು ರೂ. 


ಗರಿಹೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-ಟ1 
ಮರು-ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ,55ರ ರಿಂಡ 
'೩6ಳಿರ ಪಠೆಣೆ ಅಗಶಿತರಣನೆನಳಿಸಿ ಅಭವ್ಯದ್ದಿವವಿಸುವುದು ಸಸಿ 


ಸಿಮೀ316 ರಿಂಡ 13.46ರ ಪರೆಗೆ ಅಗಲೀ5ರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 
(ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಃ ಸಂಖ್ಯೆ ೫. ಕ್ರಮಸ೦ಖ್ಯ-6) 


ಸಂಚಷರು ಮತಕ್ಷಿತ್ರ 


'ಬಳ್ಯಾರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತಂಪ್ರ-ಹಹನನನಡು- ವಿನತನ-ಚರಗನಮೋಡಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೊನ 


ರಾಜ್ಯ ಹೆಜ್ಜಾನಿ. 9.20 ರಂದ 48,70ರ ವರೆಗೆ ಕುಡತಿನಿ ಗ್ರಾಮ 
ಸರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಬರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ- 
65617) 


ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು-ಕುಡಿತಿನಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ'ಹೆವ್ಸಾರಿ-39) " 
'ಕರ್ಮೀ.116,459 ರಂದ 120450ರ ಪರೆ (ತಿಮ್ಮಲಾಮರದಿಂದ ಜಡಿತಿನಿವರೆಗೆ) 
ಅಭಿಷೈದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-74628) 


'ಸರಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೈಲಾರ -ತೋವಣಣಗಲ್ಲು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-40) ಕಮೀ, 
134.30 ರಿಂದ 135.50೮ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಜೆಂಟ್‌ 
'ಸಂಖ್ಯೆ-61839) 


ಳ್ಲಿ ಮೈಶಾಕ-ಆನರಣಗಲ್ಲು'ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆಚ್ಚನ 6) 3 
35.50 ರಿಂದ 136,106 ವರೆಗೆ ರಕ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ 
'ಸಂಖ್ಯೆ-61839) 


'ಸರಹೂಹೆ ತೂಮೊಸಿನಲ್ಲಿ' ಮ್ಯಲಾರ ತನಿ ರನನ 
136.10 ರಿಂದ 137905 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಜೆರಟ್‌ 
ಸಂಬ್ಯೆ-61839) 


2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಚರಸ್ತಿಗೊಳನೆಟ್ಟು ಅನುಮೋದನಿ 


ಸಡೆಗುಪ್ತ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾರಾವಿ-ಜೇಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ಜಾರಿ-63) ಕಿಮೀ.0.00 


ನಿಂದ 6.70ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-80865) 


ಒಟ್ಟುರೂ. 


ಹಡಗಲಿ ವಿಭಾಗ 
ಹಯೊಹಳ್ಳಿ ಮತಕ್ಸೇತ್ರ 


ಹ.ದೊ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲಾರ-ತೋರಣಗಲ್ಲು ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ-88 ೮ 335 
ಶಿಂದೆ 66.90. ಕ.ಮೀ.58.50' ರಂದ ಕಿ.ಮೀ70.55. ಕಿ.ಮಿಲ72.70 ರಿಂದ 
ಕಿ.ಮೀ.72.325. ಮತ್ತು ಕಿಮೀ.72.90 ರಿಂಡ 7325ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು. 
(ಇಂ ೬6೩64} 


6636 


ಒ್ಬು' ಕೂ; 


'ಜೆದ್ಕಾರಿ4ರ) ಕಮ 


1one.00 


51 


58.51 


1590 


13518 


f 


343.59 


343.65 


343.65 


426.39 


1507 


22.06 


47:02 


4485 


106.48 


106.38 


10638 
[TE 


335 


ಸ್ಲಿ.91 


ರ್‌ ಧನದೊಡ್ಸನಷ್ನಾ ಲೂನ ಹೊಸೆಪೇಟೆ-ಶಿವ: ವಷೊಗ್ಗ ರಾ 3800 
4 | ರಿಂದ 52.36ರ "ಹರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುಪ್ರುದು, (ಅನಂ1723) 
"ಹಗಕಹಾಷ್ಯನಪಕ್ಯ 'ದಸಸನ ಆರಬಾಎ'ಚಲ್ಳಿರೆ ರಾಜೆ 45ರ ಕಿ.ಮೀ 225.62 
4 ರಿಂದ 234 166 ವರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. ವರೆಗೆ 316 293 
'ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು(ಣುನಂಜಿ 2822) ಗ 


™ mprovemeni and widening io MVLARA TORANAGALLU SH-40 from km 
7225 1073,00in hagaribommanatatiialul! No97305)_ 


s ‘notenend and widening io HOSPET- -SHIVAMOGGA SH-25 FROM KM. 


‘improvements to SH-154 HampiKamaiapura-Hagaritommanahali Road from ' 
9 Km. 115.0010 17726 8, 178.850 10 180.30 in Selected Reaches, Kudigi Taluk . 30000, 66.75 
‘Belary Dist. (lndent97367)...___ | 


ನನ ಹಸವವವಾಗ್ಗ ರಾ ೨5) ಕಮೀ 5236 ' ರಿಂದ 8036 ರ 
ವರೆಗೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿವಡಿಸುವುದ. (ಇ.ನಂ:81356) | I 


ನಪ: ಪ್ತ (ರಹಸ) ಕಮೀ 220100 ರಿಂದ" 
2 [$.ಮೀಂ2595 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಇನೆಂ81732) 


ಚ CE 
13 (ಹೊಳಲು ಗಮ ಪೆರೀಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇನ೦:82599) 


215.28 4788 ' 
| d 
| F 
'ಥೂರನತಡಗಶೆ ಹಮೂಕನ ಅರಧವ- ಚಣ ರಸ್ತೆ (ರಹಸ) ಮಾತ ರಿದ ಕ್‌ 
4 ನಮೀಸ0700. 20750 ರಿಂದೆ 309.00. 21.00 "ರಿಂದ 21209 ರಷರೆಗ'ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ pe: 4497 


(ಪಡಿಸುವುದು. (ಇ.ನೆಂ:82608) 


Kk \mprovements GEkkumb-Maikalinurs road {SH-02) in selected reaches fiom 
15 ik.m.91.00to 93:00 in Hadagali taluk, Ballari District {1 No:97259) ;. 250.00 55.62 


provements io Davensgere-Holala pe { 


} 
16 {k.m.65.00 {0 73.00 in Hadagali taluk, Batlari district. {i No27262) 55.62 


250.00 


ಕೂಡ್ವನೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ” 
ನ ಇಂದನ ಚ್ಳಕರ ರಾಡಿ ನರ ತಮಃ 2500ರ ಕಂಡ 25880 8 ಪರ್ಣ ಸಾ 
ದ್ಧಿ ಪ ನಾ (ಆಯ್ದಭಾಗೆಗಳಲ್ಲಿ) 
| ನಂ 72147) 


2884 6.42 


4 ರವರೆಗೆ ಹಿರಾಜೆ11 ಹೆಂಪಿ- ಮಾಯ ಪದವನ್ಳಿ ಕಮೀ. 4600ರಿಂದ ಕಮೀ.!50 


# 326 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುಮ. (ಇುನಂ 78018) ಸ 
ಸನ್ನಿ ತನಮಸತಿನ ನಷ್ಟ -ಮೂಢಲೂರು ರಸ್ತೆ ಹೀ 30800 'ರಂದ'8.ಔ: pi SS pd ಸ 
9 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿಸುವುಮು(೦4 21256 ಶಿಂದೆ. 215.9) (ಇ.ನಂ 81709) 307 sn 


ಇಡಿಸಿ ತೂತಿನ ಎಬ್ಬಂಬಿ-ಮೊ: ಮ್ಮೂರು ರಸ್ತೆ `ಹರ್ಮಿ 3700 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 176.50 
26 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ. ಹಡಿಸುವುದ್ಮ(೦ಗ॥ 21256 ನಿಂಡ 215.00) (CH 170.90 ರಿಂದ 17800) 35.99 19.13 
(ao 51714 


ಕ್ಹನ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್ಮಿಂವ ಮಾಡ ಡ್‌" 
Fi] 'ರಫರೆಗೆ, ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು40ಗಿ 178.00 ರಿಂದ 18200 ರವರೆ (ಇನೆಂ 82411} 


300.00 66,75 
mM 244 501 244.00 in Kudlg: Taiuk Batiari Dist 
{SH-02} EkLmbi- Molskalerurs toad Fro KM 16000 


f 2 mprousngts & Widening to KOL -23 (SH 45) Arabevi.Chalakerd Road” 
| 
| 


ls 300: 
09 n Kui Taluk Batari Dist id 
§ 3 M ಈ iooa.o 222.30 
Widening & iinpsoserients Road fer (6 H-13t; ಹು: 
malapura-H B.Hafi Road Kh 13715. 
M7523) 
8 § WA ಒಟ್ಟೆ; 239769 533.48 
14 "ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ವಧಾಗಡ ಒಪ್ಜಿ - seen 7 587 
1 = ರಾಯಚೂರ ವಿಭಾಗ 
| 7 ರಾಯಚನಿಕ ಮಿತ್ರ 
ಗ್‌ 'ರಾಯಜೂರು ಸಗರದ ದೇವಸುಗೂರು-ಕಟಗೋಡೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13ರ ಸರಪಕ § 
1830 ಕಿಮೀ. ನಿಂದ 2560 ಕಿ.ಮೀ. (6.80 ಕಿಮೀ) ವರೆಗಿಸ ರಸ್ಸೆಯಸ್ಸು ಚಶುಪ್ಪಥ 
ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್‌.ಖಯವರ' ಕಛೇನಿಯರಿದ, ಗಂಜ್‌ 
> ವೃ್ಯಕ್ಞ್ಯ್‌ ಟಿಪ್ಪುಸುಲ್ದಾಸ್‌ ಮೆತ್ತ ಬಸವೇಶ್ನರ ಪತ್ತ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವ, ತ್ರ 'ಜಗರ್ಜಿವನ್‌ರಾಮ್‌ § 6158 
'ವೈಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರಿವೀಕ್ಷಣ ಮಂದಿರದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿ (೩8.೦) ಸ 
ಸಕ್ರಿವೆಮಗೆ ರ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ) (ಪಸಂ 5067) (2010-11) (3511 
' ರಾಯಚೂರ 'ತಾನ್ಗೊಕನ ಕಾಯಕ. 'ಬಾಟಿರಸ್ತೆ ರಾಣೆ '-'0" ಬ್ದಾಧಿಕರಿಗಳ FS 
2 ಮನೆಯಿಂದ ಅಸ್ಕಿಹಾಳ ಮುಗದ ವರೆಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ, ಘೂಟಪಾತ ಮತ್ತು ರಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ 416.57 40.54 


(ಸಂಸದರು ಸೂಚಿಸಿರುವ) (ಜಂ50969 ಕಾಲ್‌-2) j 


ಉಹುಷೂರು ಗ್ರಾಮಿ ಮಂಕ್ಷಿತ್ರ 
ಕಾಲೊಕಿನೆ'ರಾಯಮೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಜ್ಯ ಜೆದ್ನಾರ-೫? 


3 ಮುಧೋಳ್‌ - ಯರಗೇರದಿಂದ ಅದಿದ್ರ ಗಡಿ ಭಾಗಡ ರಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 192.00 
ದಿಂದ 194:00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿಷ್ಯದ್ಬಿ 


"1 ಒಟ್ಟು - 200.00 


ಮಾನವಿ ಮತಿಕ್ಷೀತ್ರ 
ಮಾನವಿ ಸಾಲೊಕಫ ಮಾನವಿ ಕ್ಷೇತ ರಾಯಚೊರು-ಬಾಜಿ`ರಸ್ತೆ ರರಜ್ಯ 'ಚೆದ್ದಾರಿ-20 
ಕಮೀ. 3500 ದಿಂದ 36.005 ವರಿ (ರವಾರ ಹೆಲ್ಟಿಣದ ಪರಿಮಿನಿಯಳ್ಲಿ) ಡಸ 


4 ಅಗಲೀಕರಣ ಮುತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (3450 ದಿಂದ 38.00) (ಪಣಂ:41876) : 1283 2೪7 
§ "ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಯಟೊರುನನಾಚ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ280 ep 
ಕಿಮೀ. 61.00 ರಿಂದ 62.00ರ ಪರಿಗೆ (ಕೆಎತಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 
5 ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಢಾರೆಣಿ ಕಾಮಣರ (ವ.ಇಂ./1925) 49.64 11.35 
ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಪಲಾ - ಶಿಗ್ಗಾವಿ ರಾಹೆ-23 ರ ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ 
ನೈಸ್‌ಮಲ್‌ ದಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ರಸೆ" ವರೆಗೆ ಪ್ರೈನೇಜ. ಘೂಟಪಾತ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ R 
6 ಸುಧಾರಣೆ (ಗಾಜಿ) (ಸಂಸದರು. ಸೂಚಿಸಿರುವ) (ಪ.ಇರ1816} ; 3ಕೊ 84 
ರ RSs ತಳ $38 
ದೇವದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ F; 
ಡೇವದಾರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮನಗೂಳಿ ಬಿಜ್ಞಾಳಿ ರಾಜೆ - 6 ರಿಂದ ಚಿಂಜಚೋದಿ. ವರೆಗೆ 
300 069 


ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಸಂಸದರು ಸೂಚಿಸಿರುವ) (ಇ. ಪಂ. 1129 


1 ಒಟ್ಟು ೧.69 
KN § 7 ಅಂಗಸ್ನೂರು `ಮತಕ್ಷತ್ರ ಳ್ಳ § 
ನಂಗಾ ಪಲ ಶಿರಡೋಣ-ಪಂಗಸನ್ನನ ಜ್ಯ ಜದ್ದಾಂ-೧8 ರನ್ನ ಕಮ j 
4 8300 ರಂಡೆ (870ರ. 19200 ರಂಡೆ 193.00 ಪಾಗೂ 195.00 ರಂದ 1970ರ 13/26 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು: (ವ.ಇ೦,30838) 
[ § ಚ್ಚು no K 137.76 


ನಥನೊರ ಹನ್ಯ ಅಂಗೆೆಗೂರ ರಾಫೆ- ಕಠ ಅಶವೈದ್ಧಳಿಸುವ್ರೆದು 
;ಪ:ಇಂ.23793ಹೊಸ-25225 
; 


ಸಮಿ ಹಹ ಗನಂಧನಾರು-ರಾಯಟೊರು ಶ್ರ ತಮನ ೫": 
ಅಂದ 710೧ದ ವನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನವಕರಣಕ್ಕಾರ (ಮಂ38835) 


ಷ್‌ 


ಫಂಗಸೂಡಾರು ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ಯ ಕ್ಷೇತದ ಚೆಂಡಮರಔ ದಿಂದ ತನರಣದನ್ನಜಸ್‌ | 
'ಪಯಾ ಹಿಲಾಲ್‌ಪುರ್‌ ಗುಡಿಹಾಳ್‌ ಇರಕೆಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಕೀಮೀ. 0.60 ರಿಂದ ಕಿಮೀ. 330 1 
ಹಾಗೂ 6:62 ರಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಶೀ! 
5054-04-337-0-01-54) (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು. - i | 
೫ ಸುಧಾರಣೆ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ i255 |; 587 ) 
i ಮಾನ್ರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಿತಾಳ-ತೋರಣದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಠಸ್ತೆ'ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ! | ' 
| ]4ರ ಕಮೀ 400 ಅಂದ 910ರ ಪರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಡೀಶೆ ಸೆಂ: H 1 
ನ206:ಐಎಫ್‌ಎ:217 ದಿ:09.05.17) | 4 


| 
7 ಸುವಥನೂರು' ಫಾರೂನ ತರ್ಪಿ: ಸಶ್ತಿರಗುಡ್ಡ ಸಮು. ಕಮೀ 45ರ. ಕಂಡ್‌” _ 
16,00 ಪಠೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಲೆ.ಶೀ. 5054-04-337-0-01-i60 (ಯೋಜನೆ) ' 
"ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು. ನವೀಕರಣ ಬದಲಿ ಕುಮಾರಿ 
'” ಅಂಗಸ್ನೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮುನಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 14ರ. ಕಿ.ಮಿ 
n 115910 -ರಿಂದ 159.48, 177.20 ರಿಂದ 178.05, 118.05 ರಿಂದೆ. 11855. 18400 ರಂಡೆ 
1184.50 ಮತ್ತು 18500 ರಿಂದ 186.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ H 
|(ಆನುಮೋವನೆಯಾಡೆ ಬದಲಿ ಕೆಲಸ) (ಮೂಂ6620)  € ತರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸೆಂ: | ; 
[ಕಸಲ ದ09.0517 ) H 
, 1 
ಘಡ 'ಪುಂಗಸ್ಯೂರಿ'ಪೌಲೂತಿನ ಸ್ಥಿ ಕ್ಷೀತನ 'ಕಾಮದುರ್ಗೆ - ಮನದ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಯ- ಕ ಸ Ka 
3 4 ಕ್ರಮ. 1120 ರಿಂದ 1800ರ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


3133 851 


bog = ನಮಷ ನವಾಗದೆ ಬಸ" ನ 
ನ್‌ ಸಾ ಕೂಷ್ಟಳ ವಿಭಾಗ 
SRS ರ್ಣ ವ 
ಬು ಭಾಜಿ” ಸ್ಯ ಪದರ ಕ್ತಿ ಸಮೀ 
2600 ರಂದ 13800 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ "ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97736) (2018-; 35.60 


19) 
sci ತದ ರತರ: ಪೇಲರು (ಲ್ಯಾ ಜಡ) ರ್ತ ಸಮೇ: 60 30000 
ಜಂದ. 160,20 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾರಿಬರೀಕರಣ. (97737) (2018-19) 


ಫಿ ಜಾರಿನ' ಯಳಿಮಿರ್ಗಾ: ನತಗಿರ-ಗರಗಾವೆ: 


30) ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 10600 ರಿ 10727 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 'ತಲ್ಲಲಾ-ಶಿಗ್ಗಾಂವ ' 
'ಠಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಜ್‌-23) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ: 175.00 ರಿಂದ 11600 & ಕಿ.ಮೀ. 20280 ರಿಂದ ; ' 1291 
/203.20. ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ (57623) 


ಕಮ 16200 ರಿಂದ 
ಲೈಟಿಂಗ್‌ 'ಅಳವೆಡಿಸುವುದು. ' Hl 109.03 


ಪ್ಲೆ ತ ಘರವಾರ-ಬಳಾಫಿ. ಆಸ್‌ಹೆಜ್‌ 43) ಕಿಮೀ. 236 ರಿಂದ 330 
ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 47424) 208-19) ' 1450 


} 


ೂಷ್ಟಳೆ' `ಈಲೂಕಿನ ಾಾಮಸ್ಠಂವತಸ್ತಿ ಹಾತ್‌ ಹಲ 18300 { 500 
ಹಿರೇಸಿಂದೋಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌). ರಿಂದ 188.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (97430) (2018-19) i 


ಸ್ಸ k ಏಟ್ಟು Ky 3 i 


ಸಿನ ಚಿತ್ಯಹೆಸರೂರೆ-ಮುಡೆಗೆಲ್‌- ಮುಂಡರಗಿ ರಸ್ತೆ ರಾಘ ದೆ ಕಿಮಿ 408.00 
330ರ ರಿಂದ 5808 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಗಲೇಕೆ ಗೂ ಜಾಂಬಹೀತರಣ ಮಾಡುಷುರು. 


i 
{ 
| 4960 
! 7993) 2018-16} 
| 4 ಷ್ಟಿ ತಾಲುಕಿನ ಚಕ್ಕತೆಸರೂನ-ಮುದೆಗೆಲ್‌-ಮುಂಡರಗಿ ರಸ್ತೆ 400.00 
5895 ರಂದ 59.50 ರಷೆಕೆಗೆ ಹಾಗ 15.00 ಶಿಂಪ 7850 $9.00 
f 'ಚನಂಬರೀಕರೆಣ ಮಾಡುವುದು. (87995) (2018-19) 
-— ET ್ಥ 
$9.00 


ಮಾಡುವುದು. (98011) (208-19) 


il ಷ್ಟ 20000 
| kk ್‌ ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗಣಿ ಒಟ್ಟು 278300 } 
| ಘನಾನ್ಯ ವಲಯದ ಎಟ್ಟು ETT | 


[4 ಕಾಮಗಾರಿ 

೯ 22- 1 ಹೂರ್ಣ 

ಗೊಳ್ಳಲು 
ಎಸನುಾಂದು ಬಾಡು ಗ ನವ 
ನಿಖರಜಾದ 
ಮೊತ್ತ 6-9) 


24-2013.D.24.0443 | 
ರನ್ನಯ 2019-20ನೇ 
ಸಾಲಿನೆ ಬೇಕಾಗುವ ಆಸುಬಾಸ | 


2 5 ನ್‌್‌ 


ಒಟ್ಟ ಔನಾಡ್‌ ಮತಕ್ಞತ್ರ 
ಬೀದರ ಮೆತಕ್ಷೀತ್ರ ಬ 
'ವಿಸ್‌ೆಜ್‌-122 ಮುರ್ತಿ - ಪಂದರಕ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7630 ರಂದ 89.00 ಮತ್ತು Ao FAS ಸ 
107.00 ರಿಂದ 1೦.೦0 ವರೆಗೆ ಪನೀತಲೆಣು 
7 ಇಟ್ಟು ದೇವರೆ ಹತಕ್ಷೀತ್ರ'` 34 22 
ಭಾಲ್ಕಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಸ ಆ 


4 ಔರಾದ್‌ -ಸದಾಶಿವಘಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ : 150.00 $ 32.08 


1 
3 
ಹೂನಿನಹಡಗಲಿ 
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಈ: ವಾವಣಗೆಕಿ ಹೊಳಲು ' ರಸ್ಸ(ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150)ಕ.ಮೀ 38.50 
"ರಿಂದ 42.00 ರೆವರಿಗಿ ಅಭಿಷ್ಯದ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರೆಣ(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)(44741) 
ಸೈ 40 | 0.32 
 ಹೆಔೆಪನನಳ್ಳಿ "ಹಾ: ಎಬ್ಧಂದೆ-ಮಸಳಣುಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. 155ರ ಕಂಡ 
2  ಂಸರತವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬಲೀರರಣ ಕವಸ್‌.ಪೆರ 23443765) 054 
ಪರಖನಪಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಹೇಟಿ - ಶಿವಮೋಗ್ಗ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 25) ಕಸ್ತೆ 
ಯ ಕಿ.ಮೀ 6100 ರಂದ 65.00. 66.00 ಏರದ 70.60. 93.50 ರಿಂದ 9500 
3 ೨180 ರಂದ 9880 ಮತ್ತು 100.00: ರಿಂದ 103.00 ಮರು ಜಾಂಬರೀಕರಣ. : 46000 3744 
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂ ಎಬ್ಬಿಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 2ರ ರಸ್ತೆ 
4 ಕಮೀ 0336 ರಿಂದ 10536 ಮತ್ತು 13000 ರಿಂದ 13100 ೮ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (ih ೫34 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
3 ಸ ನ SII Ts 
4 ಹೊವಿನಹಡಗಳೆ'ನಭಾಗಡ ಒಟ್ಟು) 924.54 75.05 
7 4 ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದ ug] 110525 113.70 


Pog 


ನರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337- 0-81-154 (ಯೋಜನೆ) ಜೆಲ 
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ಆದೇಶ ಪಂ ಲೋ, 
27 ಅಕಿೋ-2/ 2013 
ದಿ.24.04.13 ರನ್ವಯ 


[i 


ನಿಖರಮಾಡ | 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 
ಹೊತ್ತ (5-3) | ಬೇಕಾಗುವ ಅನುದಾನ 
2 | 3 | 4 
ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗೆ 
ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 
1 ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನೆ ಜಿಡಗಾ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ (ಜ.ಮುರ)ಿ ಕಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. ' 
0.00 ರಿಂದ 7.20ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)(ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌) $00.00 73,87 
1 ಒಟ್ಟು 73.87 
ಅಫಜಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ Ek 
2 ಅಫಜಲಪೂರ ಫತ್ತರಗಾ ರಸ್ತೆ (ಜಿಮುರ) ಕಿ.ಮೀ. 0.90 ರಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ a 
(ಒಟ್ಟು 14.10 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಸಕ್ಕಇರೆ ಕಾರ್ಪಾನ ಘತ್ತರಗಾ 346.90 51.25 
ರವರ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಅಬಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ) 
3 ಅಫಜಲಪೂರೆ ತಾಲುಕನೆ ಶಿರವಾಳ 'ದುದನಿ" (ಚಔಮುರ್ರ ರಸ್ತೆ 'ಕ.ಮೇ: 5.0 ಂದಂಜ' ತ 
1930. ರ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 15.74 23೫ 
4 "ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ 'ಸ್ಥೇಷನ 'ಘಾಣಗಾಪರ -. ರೇವುರೆ 7 ಆರ್ಟುಣ 
15.00 ದಿಂದ 21.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ(65570) 
; ಸ್‌ 212.27 31.36 
 ಅಫಜಲಪೊರ ತಾಲೂಕಸ ಸ್ಟೇಷನ 'ಫಾಣಗಾಪುರ - ರೇವುರ'- ಅರ್ಜುಣಗಿ ರಸ್ತ } § 
5.425 ರಿಂದ 6.00, ಕಿ.ಮೀ. 7.80 ರಿಂದ 9.00, 10.77 ರಿಂದ 1.21 ಪುತ್ತು. 12.21 pe 
ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(65568) Je 83 
6 ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚವಡಾಪೂರ - ಚನಮಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.68 ದಂದ $80 
ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ(65361) 
259.04 38.27 
ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚವಡಾಪೂರ - ಚಿನಮಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 17.00 'ದಿಂದೆ 19.00 
ಮತ್ತು 20.00 ರಿಂಡ' 21.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(65362) , kt 
32.47 1.80 
8 ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರ ದಂಡ ುಂಡಿ (ಜಮುರ) ರಸ್ತೆ ಕಮಿನಿ ೦0 ರಂಡೆ" , 
3.00ರ ಷಕೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 300.0 4432 
9 ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಫಜಲಪೂರ ದಿಂದ ಘಾಣಗಾಷೂರ (ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. ": 
0.00 ರಂದ 19.00 (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00)ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 500.40 7387 


ಸುಧಾರಣೆ 


Pagel 


wil 


KS 


(5 


“16 


17 


19) 


16 


"ರವರಗೆ ತಾಲ್‌ 
[ಹಗರಗುಂಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 0.00 ರಿಂದ 250 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 450 ರಿಂದ 750 ರ "45000 


12 


| 20ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-318 ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿರದ ಯಲಗೋಡೆ ಕಸ್ತೆ ವಾಯಾ ವಸ್ತಾರಿ, ಕುಕನೂರ 


೫ ಜೇವರ್ಗಿ 'ತಾಲೂಕಿನೆ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.-218 ರಿಂದ ನೆಲೋಗಿ ೬ಮೀ.' 


52 


'ಅಫಜಲಷೊರ'ತಾಲೂನ' ಚವಡಾಪೆರೆ ದಿಂದ ಚಿನಮಳ್ಳೆ (ಜೆ.ಮುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 080 7 
'ಶಿಂದ 2185ರ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ( ಕಿಮೀ.12.00 } 
ಫಜಲಷೊರ'ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಕ್ಲಿ ಬರುವ ಫರತಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದಂದ 


ಫೆ 
ವರೆಗೆ ಶಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ರ್‌ ನ ಜ್ಞೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 

'ಜೇವರ್ಗಿ 'ತಾಲೂಕಿಸ `ಆಂಡೋಲಾ ಹೊಸೂರ'ವಾಯಾ ಬೆರಾಳ ರಸ್ತೆ $ಮೀ ₹00 

ರಿಂದ 9.00 ಮತ್ತು 10.00 ರಿಂದ 15.00 (0.00 ರಂದ 8.00) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಿಧಾರಣೆ 

ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 272/ಕ್ತಸೆಂ24 ಅಖೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ 2011-12 0612) 810 , 4687 


ವಗ್ಗ ಪಟ್ಣಾಡಲ್ಲ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಸಿನ ತೆರರಡೆ, ಮಟಪುಕ್‌, ಕಪಂಗ್‌ ರಸ್ತ 


272/ಕ್ತಸಂ29 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ 2011-12 (12037) 


ಕಟ್ಟಸಂಗಾವಿದಿಂದ` ಜೀವರ್ಗಿ ವಾಯಾ ಸರಿಜೋಳ ಕಮ ₹00 ಕರದ 3.00 ಪರಗೆರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ (23248) 


| ಕೃಮೂಡಬಾಳ 'ಚಾಮನಾಳ ರಸ್ತೆ3ಮೀ3.00 ರಂಡೆ 10.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣೆ ' 
(ಆಯು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (23639) 


'ಜಕಹೂಡಟಾಳ 'ಜಾಡೆನಾಳ `'ವಾಯಾ ಸಂಬಡೆ'3&ೀ 8.80 ರರದ 19.40 (ಆಯ್ದ 
'ಧಾಗಗಳಲ) ಪರೆಗೆ ಶಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (23641) 


'ಎನ್‌ಹೆಚ್‌-218 ಕ್ಲುಹಂಗರಗಾ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಕೂಟನೂರ ರಸ್ತಿ ನೇ. 110 ರಂದ 770 
'ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (49೦43) id 


200.00 


ಒಟ್ಟು 340700 


[ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ. ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 13476 


} 

 'ಹವರ್ಗ ಘನೂಷ ಜಾಸನಗ ಇಂಡ ಕಕ ನಮ ೮00 558730 ಕಷಕೆಗೆ ಠಸ್ಷ 
'ಸುಧಾರಣೆ (18423) 9.62 
"ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್‌ ಹೆಚ್‌-218 ರಿಂದ ಕೂಡಿ ವಯಾ ಬಮಣಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.80 
[ರಂದ 13.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (48423) ' 9 


ಕ್ರಾಸ್‌ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 10.00 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ(41689) 4271 


0.0೦ ರಿಂದ 0.03 ಮತ್ತು" 
5.00 ರಿಂದ 5.80 ರವರೆಗೆ ಸುಢಾರಣೆ 


'ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆರಪಾಳ'ದೆಂದ ಹರನೊರ ವಾಯಾ ಮಾವನೂರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 
ರಂದ 8.10 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ-65571 


Paಣe2 


"503.31 


615 


488 


4.94 


26 


28 


) 


30 


31 


32 


33 


34 


ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿಷ ಕಲಹಂಗರಗಾ ಕೊಡು ರಸೆಯೆಂಡ ಕೋಹಿನೂರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮ. 
ದಿಂದೆ 7.76 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ- 65257 


ನಥ್‌218 ಮುಂದೇಮಾನಿ. ಕಾಸ ನರದ ಎನನ ಈ 
ಸೆ.ಮೀ. 13.30 ರಿಂದ 1೩50 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ-6541 


ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ-ಜೇರಟಗಿ-ಬದನಿಹಾಳ ರಸೆ ಕೆ.ಮೀ. 30.00 ರಿಂದ 33.00 


3 


ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ - 65438 


"ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮೂಡಬಾಳ ದಿಂದ ಜಾಮನಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಂಬಡ ರಸ್ತೆ 


ಮಾಯ ಬಳಬಟ್ಟಿ. ವಡಗೇರಾ ಕಿ.ಮೀ, .2.40 ರಿಂದ 810 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) & 15.20 
ರಿಂದ ೪.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ- 657 


? 'ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಔನ್‌ಜೆಚ್‌-218 ಕಟ್ಟಿಸಂಗಾವಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯನ 


'ನರಿಬೋಳ ಕಿ.ಮೀ. 19.60 ರಿಂದ 23.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ -65442 


“ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೇದಲಗಿ-ಮುರೆಗಾನೂಕ ರಸ್ತೆ ಪಾಯಾ ಹಾಲಘೆತ್ತರಗಾ ಕಮೀ. 
:0.00 ರಿಂದ 0,50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ - 


"65692 


provements io Road SH-155 Pattan Cross to Narayanpur Dam Road Km 
"81.00.10 82.00 & 86.00 fo 94.00 (Selected Reaches) in Jewargi Taluka, Dist: 
Kalaburagi uader 5054 Appcndix-E for the ycar 2016-17 KPWH/2017- 
i8RDIWORK INDENT71304 


'ಚೇಷರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್‌.ಬಿ. ರೆಸ್ಜೆಯಿಂದ ಶಾಖಾಪೂರ ವಾಯಾ ಅವಕ" ರಸ್ತೆ 
ಕ.ಮೀ0.00 ರಿಂದ 510(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 65439 


ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲ್ಲೂರದಿಂದ ಆಂದೋಲ. ರೆಸೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.06 ರಿಂದ 6.60 ರವರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 

ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲ್ಲೂರ ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ಶಿಂದ 156 ರಪರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 

ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಟನೂರ ನೇಲೋಗಿ ಶಸ್ತೆ ಕಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 5,00 ರವರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 

ಅಫೆಜಲಪೂರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಫಜಲಪೂರ - ಘತ್ತರಗಾ (ಜಿಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.'0.00 
ಕಿಂದ 10.09 (ಘತ್ತರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ. ಉಳಿದೆ ಸಿ: ಸಿ. ಪಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮೀ.9.೦0 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ.) 


'ಜೇವಗ ತಾಲೂಕಿನ ರದ್ದೆವಾಡಗಿ-ೂಡಿ. ರಸ್ತೆ ಕರ್ಮಿ. 5.80 ಶಿಂದ 730 ರವರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
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19.47 


ಸ 
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3 


100.39 


$4.87 


124.84 


100.00 


190.06 


120.00 


2.88 


0.04 


14.83, 


41 


18.44 


17.73 


36 (ಜೇವರ್ಗೆ ತಾಲೂ ಎನ್‌ ಹೆಚ್‌ ೨218 ದಂದ ಕಡ್ಡೆವಾಡಗಿ ರೆಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 


io | 1 13000 ; 19.21 
12.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ i i 
ವಗ್ಗ ಪರಸ ಸಟಗಾ-ಪಾರಣಗವದನವಾ ಸನ 00S SO 
'ರಷರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ p00 el 
¥ [ad ig 
738 ಜೇವರ್ಗಿ ತರಲೂ ಎನಷೆಟ್‌-218 ದಿಂದ ನೆಲೋಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಮ. 130 ರಂದ 500 
2216 


ಇಲಾನೆ ಇಜೇರಿಯಿಂದೆ ಚೆಕ್ಕಮುಡಬೂಳ-ಟಾಮನಾಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. "0.06 
ದೆ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 

(ವರ್ಗ ತಾಲೂ ಚೆಕ್ಕಮುಡಬೂಳ-ಟಾಮಸಾಳ ಕಸ್ತಯಂದ ಸುಂಬಡ ನಾಯಾ ನ್‌ | 
|ಪಡಗೇರಾ ಕಿ.ಮೀ, 6.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 19.00. ರಿಂದ 19.40 ರವರೆಗೆ! 5000 2216 
ಸುಧಾರಣೆ 


"a ರಿ ಅಲನ ಎನಷಟ್‌-218 ಮಂಡೇವಾಲಿ ಹ್ರನ್‌ರಿಂದ ಮಾಹೊಕೆವರಿಗೆ ಸಮಿ 
[440 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 15000. | 2 
4 ಜಾಷರ್ಗ ರಸನ ಇಫ್‌ ರರ ಕಾಡಿ ಪಾಯಾ ಬನಿಮೆಗೆ ಕಮೀ ಈ i Ay 
ರಿಂದ 3.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 3300 Te 
45 ಜೇವರ್ಗ ತನಬೂಕಿನ ನನ್‌ಹೆಚ್‌-218 ಕಟ್ಟಿಸಂಗಾವಿ`ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ವಯಾ 


[ನರಿಬೋಳ ಕಿಮೀ: 15.50 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ, 23.20 ರಿಂದ 2400 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 3654 
2690 ರಿಂದ 30.60 "ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಢಾರಣೆ 
ಜೀವರ್ಗಿ ಲೂನ ಎನ್‌ಡೆಚ್‌-೨18 ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಕ್ರಸ`ದಿಂಡ'ಯಲಗೂಡ POA Ci 
'ದಿಂದ 10.20 ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 3894 
45 'ಜೇಷರ್ಗೆ ತಲೂಕಿನ ಎನ್‌ಹೆಜ್‌-218 ಕಲ್ಲಹರಿಗರಗಾ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದೆ-ಜವಳೆಗಾ ಕಿ.ಮೀ.3.70 N 
'ರಂದ 1.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 442 
[46 ಹವಗ ತನನನ ನಿಜೇನಯಂದ ಚಿಕ್ಕಮುಡಬೂಕೆ-ಚಾಮನಾಳ ರಸ್ತೆ ವಾಯ ಸಾತ 
ಖೇಡ ಕಿಮೀ. 0.00 ಅಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆನಿಂ 
೫ ಜಗ್ಗ ಪಲೂಕಿನ ಹೊಟಿನಮಡು ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 8ಮೀ. 000ರಿಂದ 536 ರವರಗೆ” 
ಸುಧಾರಣೆ gz 350.00 51.71 
ee TN TT 


”ಇಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ” 

"ಗುಲಬರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ರಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಮೊಘಲ |" 
'ಗಾರ್ಡನ್‌: ನಿಂದ ಆಜಾದಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂಬ.1.20 ವರೆಗೆ 
'ಸುಧಾರಣೆ (3575) 


ಸರನರ್ಣ ಲೂ ರಾಹಿ ಕಂದ ಹಾಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂಡೆ ಮಾಲಗತ್ತಿ” 
ಬೊಳೆವಾಡ (ಜಿಮುರ) ಮಾಯಾ ಭೂಪಾಲ ತೆಗನೂರ ವಾಯಾ ಹಜ್‌ ಹೌಸ್‌ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದೆ 4.00 (48684) 157.40 23.26 


5” ುಲವರ್ಗು ತಾಮಸ ಪನ್‌ಷೆಚ್‌150/ಇ ರಂಡೆ (ವಾಯಾ ಪಾಕಡೆ ಚೌಕ್‌ ದಿಂದ 
ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ದಾಲ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ po 
"ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ: ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 (41283) ೩47.22 698 
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58 
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ರದ ಹುಮನಾಬಾದ (ಎನ್‌ ಹೆಜ್‌ -150) ರಸ್ತೆಯೆಂದ ರಾಮನಗರದವಪರೆಗೆ 
'ಪಯಾ ರೇವಣ್ಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ರ್ಲತೆ ಮತ್ತ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (0.00 ರಿಂಡ 


1.50) (48686) NY 


ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಲೂಕಿಷ ಸಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 (ಇ) ದಿಂದ ಮಹೆಕು ಕೋರೊಮ್‌ 
ರಾಂನೆಗರ ಪಠೆಗೆ_ ರಸ್ತೆ ಸು ರಣೆ ಕಿಮೀ 0.00ರಿಂದ. 150 ದ 


'ಕಲಟುರಗೆ ತಾಲೂ ರಾಜ್ಯ'ಹೆದ್ಗ್‌ರಿ'10 
ವಾಯಾ ರಾಮತಿರ್ಥ ಮಂದಿರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ" ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ಹೇನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಂದ 100 ಕಿಮೀ 


ಲಬುರೆಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಈ ಲರ ಬೇಡ್‌ಗೆ) ಕೂಡುವ ` ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ 150-ಇ ವಾಯ ಚೆನ್ನವೀರ ನಗರ ತಾಜ ರಸ್ತೆ ಸುಥಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಡೆನ್‌ 
"ನಿರ್ಮಾ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ಶಿಂದೆ 150 ವರೆಗೆ 


ಕಲಬುರಗಿ' ತಾಲೂಕಿನ ಕನನರ [ne] `'ಹೆಷಮನಾಬಾದ ಮುಖ್ಯ ರೆಸ್ತೆಯನಿದ' ಮಾಲ; ತ್ರ 
ಜೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಕೂಡು ಸಿಸಿ ( ಸು ಸ್ಟಾಮ್‌) ಚರಂಡಿ ನರ್ಮಾಣ ಕಮೀ. 0.00 
:ಶಿಂದ 200 - 65223 


ಮುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಯಿಗುಂಬದ ರಸ್ತೆ ರಿಂಗ ರಸ್ತೆ ಪರೆಗೆ ವಾಯಾ ರಾಜೀ ಗಸಂಭ್ರ 
"ಕಾಲೇಜು ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕಿ. ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ 


ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಬೋಳೆವಾಡ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಪನೂರ " 
ಗ್ವಮಡವರೆಗೆ ವಾಯಾ ದರ್ಗಾ ಕ್ತ ನಿರ್ಮಾಣಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2,00 ಕಮೀ.ಪರೆಗೆ 


ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿಸ ಶಾಧಾಬಿ ಫಂಕ್ಷನ್‌ ಹಾಲ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ರಿರದೆ” 
ಅಜಾದಪೂರ ಗ್ವಿಮ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸ "ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 
150 ಕಮಿಂವರಿಗೆ- 65243 


ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 149 ಹಾಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಭೂಪಾಲ್‌ 
ತೇಗನೂರರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಾಯಾ ಹೆಜ್‌ ಹೌಸ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 
ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. 


ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ. ಹೆದ್ದಾರಿ 51 ಕಪನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ 
“ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ' ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಸೇವರೇಜ್‌ ಟ್ರಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಹಾಗೂ: 
ದರ್ಗಾ ರಸ ಸ್ತ ಸುಧಾರಣೆ 000 ದಿಂದ: 2.00ರವರೆಗೆ. 


ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51ಎಂ.ಜಿ. .ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆರ್‌ಟಿಓ ಕ್ರಾಸ್‌ 
ರಾಜಾಪೂರ ಗ್ರಿಮಕ್ಕೆ ಮಾಯಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋಜಬಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ದಿಂದ 
2. 00ರವರೆಗೆ, 
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52 ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಪೂಕಿನ ರಾಷ್ಟಿಯ' ಹೆದ್ದಾರಿ 50 ಆಳಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿನಿದ ಜಾಪಾರಬಾದ 
ಪಾಯಾ ಅಯ್ದು ನಗರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. 


ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ `ರಾಷ್ಟಿಯೆ' ಹೆದ್ಮಾನಿ 5 ಆಫಂಡ ಮಖ್ಯ ಈ [7 
'ವಾಯಾ ಅಜ್ಜೇರಿ ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಢಾರಣೆ 0.00 ದಿಂದ 2. 


೧ರವರೆಗೆ. 


[64 T 
ಪಂ ಕ್ಷನ್‌ ಹಾಲ್‌ ಉಮರ್‌ ಕಾಲೋಭಿ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ "ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
'ಕಿಮೀ' 0.00೦ ದಿಂದ 1500ರವರೆಗೆ. 


ಶಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಜೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 1೧೪ ರವರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ } 


| 66 'ಕಲಮುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ" ರನಿಷ್ಟಿಯ ಹೆದ್ದಾರ 51 ಬಾರೇ ಹಿಲ್ಸ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಅಜಾದಪೊರೆ ' ” 
(ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. 

ಬುರಗಿ' ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ ದ್ದಾರಿ 51" 'ಟಪೂಸುಲ್ಪಾನ 'ಕ್ರಾ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂಡ ಮಾಲಿಗತ್ತಿ'ಗ್ರಾಮ 
(ಡಸ ವಾಯಾ ಟಿಪೂಸುಲ್ತಾನ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ದಿಂದ 2.06ರಪರೆಗೆ. 


| 68 ಕಪಬುರಗಿ'ತಾಮ್ಗೂಕನ ರಾಷ್ಟಿಯ'ಹೆದ್ದಾರಿ' 51 'ದಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಕೊಡುವ ರಸ್ತ" 
ಬುಲಂದೆ ಪ್ರಾವಾಜ್‌ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮಿ. '0.00 ದಿಂದ 2. ೧ರರವರೆಗೆ.: 


» 


69 ಲಬುರಿಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 'ರಾಷ್ಟಿಯ 'ಹೆಪ್ದಾರಿ 51 ದಿಂದ" ' ಮಾಲಗತ್ತಿ 'ಗಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಕಸ್ತಿ 
'ಮಾಯಾ ಬುಲಂದ ಪ್ರಪಾಜ ಇಂಡಿಯಾನ್‌ ಶಾಲೆ ವಾಯ ಚಂದ ಬಿಬಿ ಬಿವಡ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ 
'ಕೊಡುವ ಶಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ದಿಂದ 2.00ರಪರೆಗೆ. 


ಬರರಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ `ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 149 'ಹಾಗರಗಾ ಕಸ್ತಿದಿಂದ ಅಜಾದಪೂರೆ ಗ್ರಾಮ ' 
'ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ' ಸಾಲ್ಪರ್‌ ಹೌಸ್‌ಗೆ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮಿ. 0.00 
'ದಿಂದ 3. ೦ರವರೆಗೆ 

"೫ ತಲಟಿರಗೆ ತಾಲ್ಪೂಕೆನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 145 ಹಾಗರಗಾ ರಸ್ತೆದಿಂದೆ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ" 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ದಕ್ಕನ ಕಾಲೇಜು ಜುಬೇರ ಕಾಲೋನಿ, ಸಿಟಿ ಶಾಲೆ, ಸುಗಂದಿ 
ಲೇಔಟ ಅಲ್‌ ಖುರೇಶಿ ಫಂಕಶನ್‌' ಹಾಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಹಾಗೂ ಚರೆಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
|8.ಮ. 0.00 ದಿಂದ 3.50ರವರೆಗೆ. 


7 'ಗುವವರ್ನಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಗರಗುಂಡಗೆ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಅಣ್ಣಿಬಸ್ಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ 


"ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜೇವರ್ಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಫರಹತಾಬಾದ p 
ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ವಾಯಾ ಉರ್ಡು ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪುಟ , 


ಸಂ 265; ಸಂ 1 (2-1.20-343) (10456) (4.85) 
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24 SENSE RA ಒಟ್ಟು 264 


2216 


22.16 
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29.55 
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1.00 ರಿಂದ 15.60 


'ತಲಬುರೆಗಿ ತಾಲೂಕ ಸಂಡಗಿ (ಐ) ದಿಂದ ಸಾವಳಗ (ಜೆ) ವರೆಗೆ ರು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿಮೀ. 


0.00 ಬಿಂದ 1.50. 


ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೇವರ್ಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ರಿಂಗ 
ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಧನ್ಟಂತರಿ ಅಸ್ಪತ್ರೆ ವಯಾ ih ಮನ್‌ ಫಾರಮಸಿ ಕಾಲೇಜವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
“ಸುಧಾರಣೆ ಕಿಮೀ.0.00 ದಿಂದ: ೬50 


ಕಲಬುರಗಿ ರಿಂಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉದಸೂರ ಗ್ರಿಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ'ಸುಧಾರಣೆ8ನೀ'0.00 


ದಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ 


ುರಗಿ ಜೇವರ್ಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ( ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 217) ಟಂದ ಕಲಬುರಗಿ 

'ಪರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಮಾಯಾ ಓಡ ಲೇಔಟಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ S 
ಕಲಬುರಗಿ ಜೇವರ್ಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ( ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ'217) ಕೋಟ ್ರಿ 
'ಗಮದಿಂದ ಉದನೂರ ಗ್ವಮಕ್ಕೆ ವಾಯಾ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಲೇಔಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
'ಶಿಫಜಲಮೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಡಣಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ £ಮೀ 0.00 ದಿಂದ ' ! 
"4.00 ರವರೆಗೆ 


ಕಲಬುರಗಿ. ಗ್ರಾಮೀಣ: ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 
ತಾವರಗೇರಾ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಸಾವತಖೇಡ ರಸ್ತೆ (ಚಿಮುರ್ರ)' ಕಿ.ಮೀ. 27:00 ರಿಂದ 38: 
1ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ" (ಒಟ್ಟು 1.20 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 3.75 ಅಗಲಿದಿಂದ 5,50 | 
ಮೀಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದು) ಸಾವಾಖೇಡ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ತಡಕಲ್‌ 
ಕ್ರಾಸ್‌ಪರೆಗಿನ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೇಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
:(7.00 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 5.50 ವರೆಗೆ ಅಗಲಿಕರಣ ಮಾಡಿ ಬಲಪೆಡಿಸುವುದು) 
"12781 


ಲಬರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಗ್ಗಲಷುಡಿ ಕ್ರಾಸ್‌ (ಎನ್‌ಹೆಚ್‌-218) ರಿಂದ ಬಬಲಾದ ಖೆ. 
(ವಾಯಾ ಕಗ್ಗನಮಡಿ. ಯಳವಂತಗಿ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 8.00 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (42259) 


ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಗಣಜಲಖೇಡ ವರೆಗೆ ರಸ್ತತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
0.00 ಕಿ.ಮೀ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
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15.40 ಕಮೀ ps ಧಾರಣೆ: 1 


fj 


'ಶೀಟಂದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಾಯಾ ಸಿರಗಾಪೂರ .ಭೂಸಣಗಿ,; ಕಣ್ಣೂರು, ಬಬಲಾದ 
(ಆಖ (8.00 &ಮೀ ದಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ) -67163 


| 86” ಕಲಬುರಗಿ ತಾರೂೋನ' ಬುಯ್ಯಾರೆ ಕ್ರಾಸ್‌ ₹ ಎಸವಿಚ್‌-126)'ರಂಡ ಬುಯ್ಯಾರ ಕಮೀ 


0.00 ರಂದ 3.50 ಹಮೀ ರ ವರೆಗೆ. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 'ಕಾಳಮಂದರಗೆ' ಮಂದೆ ಸೊಂತ'ರಸ್ತ ಕನು 10.50 ಕಂದ 1250 ' 
'ಮತ್ತು 20.00 ರಿಂದ 25.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


$8'ಅಆರದ ತುಲಿನ ಬೊಧಾನ (ಜಿಮುರೆ. ರಸ್ತೆ ಕಮೀ.'9365 ರಿಂದ” 
110.00 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ. 10.60 ರಿಮದ 11.60ರ. ಮತ್ಸು 12.20 ರಿಂವ:17.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


9” dr ತಾಲೂಕಿನೆ ಬೋಳಿವಾಡದಿಂದ ಸೆಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದವೆರೆಗ₹ಆಯ್ದು'ಭಾಗಗಳು 
"ಕಮೀ 5.00 ನರಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ನವಾಸೆ'ಸರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದರದ ಬೋಲೆವಾಡ' ಗ್ರಾಮದವೆಕೆಗೆ ರಸ್ತೆ" 
'ಸುಭಾರಣೆ ಕಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಮೀ 


1 ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಬಲರಾಮ ಚೌಕ್‌ವರೆಗೆ'8.ಮೀ 0.00 ಕಿಂಿದ 14.35" 
ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಘ:ಖ 5907 ಛಿಚಿಟಟ.-2) 


;ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 40792 


ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಛಭಾಗೋಡಿ ಇಂದ 'ಶಂಕರವಾಡಿವರೆಗೆ) 40516 


4 `ಚತ್ತಾಪೂಕೆ' ತಾಲೂಕಿನ ಶಹದಾದ ರಂದ ಹೊನಗುಂಟಾ ರಸ್ತೆ ೬.ಮೀ. 100 ರಿಂದ' PE 


[ಮತ್ತು 8.00 ರಂದ 10.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ 
5 "ಜಾಪರ ತಾಲೂ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ದಿಂದ ಹಣ್ಣೆಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 9.00 ಕಂದ 13.00ರ 
'ವರೆಗೆ. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 65809 


6 ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆರಗೊಳ ದಿಂದ ಭಾಗೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.ರರ 
ಪಠೆಗೆ ಯ ಸುಧಾರಣೆ 


0:00 ರಿ6ದ 226ರ 


ಪರೆಗೆ ee ಸುಧಾರಣೆ 65810 


Paee8 


ತ್ಥಾಪೂರ 'ತಾಲೂಕನ ನಾಲವಾರ 'ಜಿಂದೆ ಸನ್ನತಿ `ರಸ್ತ'8.ಮೀ. 630 ಕಂದ 625 ರಷರಗೆ 


3 'ಹೆತ್ತಾಹೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ `ದಿಂದೆ ಶರಕರವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 608 ರಿಂದ 17.54 : 


೩255 


85 ಕಲಬುರಗಿ `ತಾಲೊಕಿನ' ಸಿರಗಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್‌ ( ಎನ್‌ಹೆಚ್‌218) ದಿಂಡ`ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ as 


300.00 


400.00 


32.68 


265.03 


6.29 


15.51 


59.10 


mss 
26784 


4.74 


26.72. 


38.42 


73 


೧ರ ಮುಖ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯರಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮಕ್ಯೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 65808 
Re G3 - 
9 ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ 'ಗುಂಡಗುರ್ತಿ- ತಾವರಗೇರಾ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 1.00 
ಹಾಗೂ 17.00 ರಿಂದ 23.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 68651 
ಸಚೆಶ್ತಾಹೂರೆ- ಈುಲೂಕಿನ-ಡಂಡೊಟಿ`ದಿಂಡ-ಸಂದೊಕ-ರಸ್ತೆ-ಕ.ವರೀ.2.00'ರಂಡ-100 ೫ 
"ಮತ್ತು ಇವೆಣಿ ಬೈ-ಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 71048 H 


॥ -ಚತ್ತಾಪೂರ-ರಾಡ್ಡಪೂರ `ಜ.ಷು:ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 15.75 ರಿಂದ 22.80 (ಅಳ್ಳೋಲ್ಳ ರಿಂದ" 
;ಲಾಡ್ಲಪೂರ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97238) 


2 ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ದಿಂದ ತಾವರಗೇರಾ 'ಜಿ.ಮು.ರ'ಕಿ.ರ್ಮೀ18.00 ಕಂದ" 
'25.00 (ಹೊಸ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ ದಿಂದೆ ಸಾವತಖೇಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97146) 


13 ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ-ದಿಗ್ಗಾಂವೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.25 ರಿಂದ 330 ರಪರೆಗೆ 
(ದಿಗ್ಗಾಂಪ ಗ್ರಾಮಧವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97239) 
ಕಿಮೀ 0.00 ರಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ 


್ಲಿಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ-ಹಣ್ಣಿಕೇರಾ 

ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ( 97249), 

15 ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ-ಹಣ್ಣಿಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ 
(ಕರದಾಳ ಗ್ರಾಮಡವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97248) 


ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 
15 ಡರ ಕಾಲೂಕಿನೆ' ನಾಮವಾರ ದಿರದ' ದೇವನೂರ ರಸ್ತ ಮಿರ ನಂದ 1.50 "ರಸ್ತೆ 
'ಸುಧಾರಣೆ 41/5311 ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ನಬಾರ್ಡ 


140.3 


700.60 


$60.40 


500.80 


500.00 


1 ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾವಿದಿರಿದ ಜನೆಭಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00. ರಿಂದ 6.00 


ಮತ್ತು 6.00 ಅಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ 270/59.60. 2011-12 (10384) 400 
18 ಸಂಗಾವಿ-ಹಾಜಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 1100 ರಂದ 15, 18 ರಿಂದ 20.00 
"ಸುಧಾರಣೆ ಇನೆಂ (23765) 
19 ಅಡಕಿ--ಶಿಲಾರಕೋಟ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 85, 21 ರಿಂದ 22'ವರೆಗೆ 
'ಜ್ಲಿನ೦ಿ. (24234) 


20 'ಹೊಲಕುಂದ 'ಮೆದಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 17.00 ಪರೆಗೆ ಇನಂ (25320) 


೫ ಖಂಡೆರಾಯನಪಲ್ಲಿ-ಶಿಲಾರಕೋಟ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ" (ಅಂಡ್ರಗಡಿವರೆಗೆ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 
10.00 ವರೆಗೆ ಇನಂ (23715) 

22 'ಸೆಂಗಾವಿ-ಹಾಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 18.00 ರಿಂದ 20.00 (ಜಾಕಿ ಕೆಲಸ) ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ 
ಸಿಡಿ. ಮತ್ತು ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮುಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾ: ಸೇಡಂ. 40872 


23 .ಖಂಡೇರಾಯನಪೆ ಲ್ಲಿ-.ಸಿಲಾರಕೋಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.5.00 ರಿಂದ 7.00: (ಚಾಕಿ ಅಸು 
ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ನ್‌ ಕೆಲಸ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿಶಿಯಲ್ಲಿ ತಾ: 


'ಸೇಢಂ. 40568 


Page 


32.89 


20.34 


101.48 


115.98 


0.27 


0.33 


2.20 


878 


2281 


[25 'ಚೆತ್ತಾಪನರ-ಮತೆಖೇಡ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. 1176 ರಿಂದ 426 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ 
(ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ) 40876 i 4182 6.06 


ಲಕುಂದ-ಮೇದತ ರಸ್ತೆ ಕರ STS ಗ EE 185 50 
16.00 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 40733 

7 ಡಂ ನಾ ಹಡಗಸಡಸಹವನಡಾ- ಹಯ್ಮಾಕ ಓಮ 5005ದ 
1160 ಹಾಗೂ 1785 ರಿಂದ 19.70 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ 


38 ಸೇಡಂ ರೂ ಮುಧೋತ4" ಯಾನಗುಂದಿ ರಸ್‌ ಕಮ ಕ" 3.80 ರವರೆಗೆ 
ಹಿ.ಪಿ ಠಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಶಸ್ತೆ ವಿಭಾಜಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯತ್ತೀಕರಣ ಸುಭಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮ i 20 | 11.51 
[ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 6559 i p 


3 ಸೇಡಂ ಈರನ ಮುಡಾ ಯಾನಗುಂದಿ ರ ಹಗ ನಮೇ 5 ಹರರ 
'ಪರೆಗೆ ಹಾಗೂ 160 ರಿಂದ 19.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ! 65698 1 


36 ಸೇಡಂ'ತಾಮಾನ ಯಡ ಕಾಂತನಪಕ್ತಿ ರಸ್ತೆ ೯160ರ ಕಂಡ 2ರ ತೆಗ" 4 
ಸ್ನ ಸುಧಾರಣೆ 65764 i U2 
Fr do ವಿ ದಿಂದ ಹಾಬಾಳೆ ಟಿ) ರಸ್ತೆ `ಕಮೇ 240ರ ರಂದ 7308 ಸ್‌ AF ie w 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 52402 ! 284 | 31.66 


32 ಸೇಡಂ" ತಾಲೂಕಿನ ಬಟಗೇರಾ- ಸಿದ್ದಮಾರ ರಸ್ತೆ ಮೀ 200 ರಿಂದ 1088 ಮತ್ತು 145% | 
(ರಿಂಡ 16.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97240) 


gy ಧ್ಯಾನ A EON IE A ಕ 


ಚಿತ್ತಾಹೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ PN 'ಚೆಂಷಲ್‌ 'ದಿಂದ ಚಂದನಕೇರಾ ರಸ್ತೆ: 163 234 
ಕಿಮೀ 00 ರಿಂದ 230 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 51955 (ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ) ಟ್ಟ k 


ಪ AES B 
ತಾಲೂಕಿನ ಚಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಂಗಂ ತೆಗಲತಿಪ್ಪಿ ಠಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 14.00 ರಿಂದ 17.00 ಸ 3% 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 51946 (ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ) ಹ I § 


| 35 'ಜತ್ರಾಹೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಜೋಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಗಾವಿ ಹಾಬಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ 8.ಮೀ 2560 ರ್ತಿ Ke ನಾನಾ A 
ಸೇತುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 51947 (ಕಾಳೆಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ) ಕ ; 


ಚೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಗಾವಿ ಹಾಜಾಳ ರಸ್ತ 8. 2038 ರಿಂದ 22505 ವರಿಸಿ ರಸ್ತ ಸು ಸುಧಾರಣೆ ರ್‌ ರ 


42 

51951 (ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ) ಫಿ 

| 37 ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂತಿನ ಚಂಚೊೋಧಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರಾಳಲ್‌. ಮುಗದ ನಡಾ ತಮಿ 26 ನಂದ ೨60 i 
'ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ" 51945. (ಆಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ) ೨ 


ದಂಡೋತಿ-ನಂಡೂರ ರಸ್ತ $.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 606 ರವರಗೆ ಸುಧಾರಣ (ವಂಷೋತಖವಣಿ ಗ್ರಾಮವ' 
ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ 4 41024 Gn ಉಪ-ವಿಭಾಗ) 


39 ಧರಸ Rr ಮ me 


"ಸಂಗಾವಿ-ಹಾಬಾಳ ಜಿ.ಮು.ರ. ಶಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00: ರಿಂದ 2640 ರ (ಆಯ್ತ ಭಾಗವಾದ) ಕಿ.ಮೀ. 11.60 a 008 
50u 17.00: (ಹೊಣ್ಣೂರ ದಿಂದ. ಕಾಳಗಿ) ಠವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 41860 (ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ) jo 


ಗಂ ತೇಗಲತಿಪ್ತ ಜಮುರ ಕಮೀ, 0:00 ರಿಂದ. 1700ರ ಆಯ್ದ ಭಾಗ (0 00-5. 90): ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ { 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಟೆಂಗಳಿ- ಸಾ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ-ಕೊಡದೂರ-ಮಾಳಗಿ-ತೇಗಲಶಿಪ್ಪಿ) 41861 (ಕಾಳಗಿ ಉಪ- 9.28. 


135 
-ಖಿಭಾಗ) 


a |ಅರಣಕಲ್‌ ಭುಗಡಿ ತಾಂಡಾ. ಜಿಮುರ: ರಸ್ತೆ ಸ್ಟ ಕಿಮೀ. 0.0 ರಿಂಡ 5.0 ರ ಅಯ್ದ ಭಾಗ ಕಿಮೀ. 0.00 26 0.09. 
(ರಂದ 200 ರವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ೦ ಛಾಳಗಿ ಉಪ-ಎಭಾಗ Kt ; 


'ಚಿಂಟೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ seg ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಚಂದನಾಕೇರಾಜಿಮು : 
: 500.00 72.48 
'ರಸ್ತೆ 8ಮೀ 2.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 7.60ರ ಪರೆಗೆ. ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡೆಸುವುದಮು (ಕಾಳೆಗಿ ಉಪ-; '-ವಿಭಾಗ) 


Pazel0 


45 


13 


w 


- 


೫ 


ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ 


ಕ್ಷೇತದ ಹೆರೂರ ದಿಂದ ಚರಚೋಳಿ ಎಚ್‌ ಬೆಮು ರಸ್ತ 
ದ್ವಿ ಪಡಿಸುವುದು (9069) (ಕಾಸಗಿ ಉಪೆ-ನಿಭಾಗು 
ಇಷ ಸರಾ 


300. Do 1405 


ಳಿ: ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಗಾವಿ- ಹಾಬಾಳ (ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 87.00 ರಂದ 89.10 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 
23.17 ರಂದ. 26.40 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ದಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಸುವುಮ (99071) (ತಾಳೆಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ) 


ಜೆಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆರೂರ ದಿಂದ ಚಿಂಚೊಸಳಿ ಎಜ್‌ ಜೆಮು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ 


ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಸು 


[ಜೆಂಚೋ 
'ರಂದ ೬00೮.-ವಡೆಗೆ ಸುದಾರಣೆ: 


ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ 22ರಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಷೈತ್ತದೆವರೆಗಿಷ 
ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಸುಪುದು. (9128) 


(97070) (ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ) 


ಚೆಂಚಡೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 


'ಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ 03 ಕ.ಮೀ`ಬಿಂದ 1:00 ಕಿ.ಮೀ ಜಿಲ್ಲಾ 


ಪಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆ್ಬಾರಿ -102 ರಂದ ಚಂದಾಪಣರ ಗ್ರಾಮಡವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.0 


'ಸೇಡಂ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು 


ಯಾದಗಿಧಿ ವಿಭಾಗ 
ಗೆರುಮಿಟಕಲ್‌ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ 


ದಿಂದ 13.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.40397](ಕ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 11.50) 


ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಿಪೂರ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಬಂದಲ್ಳಿ ಕಟಗಿ ಶಹಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 


"ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಸಹೊಲ್‌--ಕಾಳೆಚೆಳಗುಂದಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ:ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ 


ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನೆ೦.40465) 


ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ.ಟಿ.ಪಳ್ಲಿ'-. ಸಿದ್ದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ.೧.೦0 ರಿಂದ 16.50 ರವರೆಗೆ 


“ಸುಭಾರಣೆ. (ಇ.ನ೦.40437) 


ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ಸೆಂ.74141) 


ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣೇಕಲ್‌-ಫೋರಣತಿಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.9.00 ರಂದ 13.65 ರವರೆಗೆ 


ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಹಳ್ಳಿ-ಯಲಸೆತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಾ. ೧0 ರಂದ 6.00 ರಪರೆಗೆ 


ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ಸಂ.66204) 


ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳೆಗುಂದಾ ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ2.00 ರಿಂದ 9.00 


ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ಸೆಂ.74142) 


ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ-ಸೈದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 23.00 ರಂದ 27.20 ರವರೆಗೆ 


ಸುಧಾರಣೆ. (ಛ.ಸಂ.65470) 


ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಷ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಕಿಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ 


'ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗುಂದಾ ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂಡ 
114.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 


"ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣೇಕಲ್‌ ದಿಂದ ತೋರಣತಿಷ್ಪ'ಜಿಮುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ. 
ಣೆ.(ಇ.ನಂ.106548). (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 


5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾ: 


ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಂದರಕಿ-ಬಂದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. 0.00 ರಂದ 4.00 ರಷರೆಗೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪೆಡಿಸುವುದು. (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 


[3 


"ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಾ-ಮೊಬ್ಬಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.50 ಿಂದೆ 11.70 ರವರೆಗೆ 


ಸುಧಾರಣೆ. (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಲೇತ್ರ 


Pagell 


ಒಟ್ಟು ಬ 


8 


i606 


200.00 


138857 ; 


9529 


474 


13.47 


345.11 


184.35 


400.60 


400.00 


500.00 


400.00 


560,00 


2838.17 


13.81 


36.24 


$006 
1226.98 


ಸ ಯಾದಗಿರಿ: ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ಧಾಳ-ಸ್ಯಾಸಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ $.ಮೀ. 6ರ ೦೦ ೩೧ FS p 

'ತವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರ)(ಇ.ನಂ.69857) | 

WS ಯಾದಗಿರಿ ತಾಮೂಸಿನ ಯಾದಗಿಿ-ಸೈದಾಮೊರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ: 500 ರಿಂದ 800 1 py 
ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಬಡೆಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ): 

| 

| 15 "ಶಹಾಪೂರ" ತಾಲ್ಲೂಕಿನ''ಮರಕಲ್‌-ಕೊಳ್ಳೊರ-ಜಳ್ಳಾರ ,ಮೀ. 00ರ "ರಂದ" 500 SR 
'ರಪರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನ೦.66207) % 
36 'ಶಹಾಹೂರ ತಾಲ್ಗಾಕನ'ಪಾನ ಕಮೀ 000 ರೆಂದ3.50”, ; 

[ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.66197) ! p 
i ES Se i 52839 | 77.36 
17 (ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ದಿಂಡೆ ಕುರಕುಂದಾ ರಸ್ತೆ &ಮೀ. 5.00 ರಿಂ 

ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಸ (ಅತಂಕ 

; 5.57 
| 
ಸ್ತ ಸಮೀ. 00 ರಂದ 200 
ವಡೆಗೇರಾನತುಮತೊರು-ಸರಗಮ್‌"ಕಸ್ತ $ಮೇ. 12.0 ರಿಂದ 16.55! | 

'ರಷರೆಗ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇನಂ.67766) 842; 403 

ಹಡತ” ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 'ವೆಔಗರಾ-ತುಮಕೊರು-ಸರಗಮ್‌ ರಸ್ತಿ 8ಮಾ. 1600 ನಂದ 265ರ": 

"ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ: (ಇ.ಸ೦.67767) 

ಸ ಮೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಕಲ್‌ “ಕೊಳ್ಳೂರ-ಬಿಳ್ದಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 35.00 ರಿಂದ 56.00 pe 

ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.72194) ಫ 

24 'ಠಹಾಪೊರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿ್ದಾರ್‌ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ" (ಇ. ಇನಂ.68728) RCS 9 

ಗ ಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಈಾಣಗುಂದಾ ದಿಂದ ಅರಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. 536 ನಂದ ೫0 § py 
ವರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೊಸ | ತಾಮಹಾರಿ) % 

WN ಯಾದಗಿರಿ ತಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಹೆಡೆಗಿಮದ್ರಾ ತಾಲೂಕ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ooo : 29.28 

ಕಿಮೀ. 12.50 ರಿಂದ 15.50 ಶವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೊಸ. ಕಾಮಗಾರಿ) iP i 

| ಪಡಗೇರಾ-ತುಮಕೂರು-ಸಂಗಮ್‌ 'ಕ್ತೆ ಕ.ಮೀ.'1880 ರಿಂದ 2136 7 ME 

ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) : } H 

28 'ಹಾಖೊರ ತಾಲೂಕಿನ `ವಡಗೇರಾ-ತುಮಕೂರು-ಸಂಗಮ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. 2136 ರಂದ 23.80 ' Ma 29.28 

ರವರೆಗೆ ಸುಭಾರಣೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) SB ಸ 

29 'ಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕಲ್‌-ಹೊಳ್ಳೂರ- ಜಿಳ್ಳಾರೆ” ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 25.50 ರಿಂದ 2800 200.00 - 29.28 

"ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ: (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) § 

§ | 372.14 
12.42 


ಶರಣ? 


} ಸುರಹೊರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೊರು-ಬನದೊಡ್ಡಿ-ಕುಷ್ವ ಹಿ ಠಸ್ತೆ ವಾಯಸಾಂ ನೆಕ್ಕೇ: 


33 1837 266 
ಕಿಮೀ. 9.50 ರಿಂದೆ 14.50 ರವರೆಗೆ ಸುಭಾರಣೆ. (ಎ.ಪಂ.66364) FP 
ಸುರಹೂರೆ ತಾಲೂಕಿವ ತಿಂಧಿಜೆ-೭ 24 ಶೆವಳೆಗೆ 9 
2 5:66 
3 ಸುಧಾರಣೆ 
5 ಸುರಮೊರ "ತಾಲೂಕಿನ `ಹುಣಸಃ ಬಕೆರಿಧಾವಮುಖ್ಯ'ರಸ್ತೆಯರಿದ' ತಕಕೇರಾ(ಟಿ' ಕೂಡು'ಶಿಸ್ತ ರ FR 
'ಪಾಯಾಃ ಕಚಕನೂರ, ಕನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.50 ಶಿಂದೆ 10.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು p i § 
ಸುರಹೂ ಇಲ ಡೊ: ಗೇ ಎ Wy ಭಾವಿ, ಗೆದೆಲಷ ನ 
34 'ಸುಠಪೂರ ತನಲೂಕಿಪ' ಬಂಡೆ ೀಳಿ-ಜೋಗಂಡಭಾವಿ ವಾಯಾಃ ಯದಲಭಾವಿ, ಗೆಡ್ದಲಮಾರಿ 500.00 74.20 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 19.00 ರಿಂದ 23.65 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 
3 'ಸುರೆಹೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೋಳಿ-ಜೋಗಂಡಭಾವಿ ವಾಯಾಃ ಯದಲಭಾವಿ, ಗೆದ್ದಲಮಾರಿ ೫30 
” ರೌಸ್ಲೆ ಕಿಮೀ. 23.65 ರಿಂದೆ 28.30 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಸ 
W “ಸುರಪೂರ 'ಲೂಕಿನ' ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ರಿಂಡ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ, ಹುಣಸಗಿ 'ದಿಂದ ಕಕ್ಕೇರಾ 628 156 
"ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00: ರಿಂದ 10.65 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇ.ನಂ,23989) 
| ಸುರಪೂರ ಈಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪೂರ-ಬೀರನೂರ' ಅರಕೇರಾ ದಿಂದ ಬೀರನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
37 410 ರಿಂದ 0.70 (ಕ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.00 ಮತ್ತು 380 ರಿ೦ದ 10.70) ರವರೆಣೆ ೪48, 139 
ಸುಧಾರಣೆ,(ಇ.ನಂ.42078) ್ಥ 
‘8 = 18056 
§ ಫಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನೈಸೂರು-ಮಲ್ಲಾ-ಮಾಲಗ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಪಾಯ ರಸ್ತಾಪೊರ ಕ್ರಾಸ್‌ PA Jel 
ಮೀ, 4.30 ರಿಂದ 25.00 ಠವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇ.ನಂ,67932) ನ 4 
RS AE SH EE ಧನ ಮಿ 
39 ಆಲ್ಲಾ ದಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಶಾ: ಸ ಬಾರ್ಡರ್‌ ಮಾಯಾಃ 400.00 { 7474 
“ದರ್ಶನಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 11.30. ರಿಂದ 15.30 ರವರಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
pS 'ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲ್ಲಾಳ ದಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೂಕ ಬಾರ್ಡರ್‌ ವಾಯಾಃ 390.0 pe 
ಡರ್ಶನಾಖೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.30 ರಿಂದ 20.30 ರನರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. P " 
j ದ ವಾನ ಬಾಯ ನ EE . i 
a 'ಶಹಾಹೂರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ಯಿಂದ ಬಿಣಾಸಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ, 0.00 ರಿಂದ 390.0 774 


400 ರಷರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
'ಶಹಾಪೂ ಕಿನ ಭೀಮರಾಯನಗುದಿ ಯಿಂದ ಬಿಡಾಸಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕರ್ನಿ ೫80 ರಿಂದ | 
12.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ! 
ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಸ್ಕೆಕೌಳೂರು-ಮಲ್ಲಾ-ಮಾಲಗತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 42.00 ರಿಂದ 48.00 


ಈ 


490.00 


4 (.ಮೀ.0.0೪ ರಿಂದೆ 600 ಲೋಲ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಸುರಪೂರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ರಷರೆಗೆ , 300.00 7320 
'ಸುಭಾರಣೆ, 
ಇ ನು ನೆ WN ಖೀ. 00೦ ig ರವರೆ R 
48 ಸುರಪೂರೆ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಗನೊರ-4ೆಂಜ್ಞ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದೆ 4.50 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ 200.00 2028 
"ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. f 
2 | ನಾ ಒಟ್ಟು 33೫ "48624 
44 ಒಟ್ಟು ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ IAT. 1454.44 
ಬೀದರ ವಿಭಾಗೆ | 
i ಬಸವೆಲ್ಯಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ" k 
1 'ಘೋಟಾಳಾ-ಜಾಜನಮುಗಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 2.50 ನಿಂದ 506 ವಕೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ `ನ ರ: 14.84 
p ಹಾಂಬೋನಾ ಖಕ ಕೆಗೆ ಕಸಿಯ ನ : k 
5 ಸಕಕಪೂರ ಹಾಂಬೋಳಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 150: ರಿಂದ 4.00 ರನೆರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ 200.06 2968 
'ವ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರಿಂದ ಎಸ್‌.ಹೆಜ್‌.-!1 ರವರೆಗೆ ವಾಯಾ ಮಿರಖಲ ಸಮು ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
3 ರಸ್ತೆಯ ಕಮೀ. 100 ರಿಂದ 9.00 ಮತ್ತು 3.00 ರಿಂದ 14.08 ರವರೆಗೆ ಠಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ $00.00 7419 
ಕಾಮಗಾರಿ 


Pಂge33 


4 'ಜಟಗೇರಾ-ಬೆಳಮೆಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಮ್ಮೀ 2.70 ರಂದ 70ರ ರ ವರೆಗೆ ಸುದಾರಣೆ ' ರ 37.09 
VS SUL 2 13539 
a y "ಡಷಡ § 

pe ಬ 3 y 

5 |ಜಿಟಗುಪ್ಟಾಡೇಮಳಖೇಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.00 ರಿಂದ 7.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 736 1.09 
Bye (Se ಲ: -—— ನಾನಾ ಾ ್ತ್ಯ Fe dl A! 

¥ [ಹುಮನ ದಾದ-ಮಾಣಿಕನಗರ ಘೋಡವಾಡಿ ವಾಯಾ ಫಾಟಬೋರಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 14.81 | 2683 398 


ಅಂಟ 15.50 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 16.00 ರಿಂದ. 22.00 0 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


10 ಸ್‌ಹೆಜ್‌-105 ರಿಂದ. ಮಾ ಮಾಯಾ 'ಅಲ್ಲೂರಾ-ನಿಂಬೂರಾ ರೆ ಕಮ್ಮೀ 5.00ರ೦ದ | we ಹ ಸ 
(ss 90ಮತ್ತು 800ರಿಂದ 913 | ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ SN £ 


| ಗಾ್ಯಾವಾುನಂ ವಾಯಾ ಒಳಖಿಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 9.00 ರಿಂದ 1110 ವರೆಗೆ ಜರದ i 2000 1 3116 


165 ರಿಂದ ಎಸ್‌.ಹೆಬ್‌59 ಪಾಯಾ ಆಲೂರಾ-ನಿಂಬೂರಾ ರಸ್ತೆ ಕಮಿ 38ರ ರಂದ 


13 6.90. ರಿಂದ 8.05 ಹಾಗೂ 8.53 ರಿಂದ 8.73ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 2 

ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ 9 ರಿಂದ ಚಿಟಗುಪ್ತಾ ವಾಯಾ ಶಾಮತಾಬಾದ 'ಠಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 006 ರಿಂದ 255, Rr | 

14 i 37,09 
ರಿಗ ಸುಧಾರಣೆ 


250.00 


Wa ಜಿ 400.00 59.35 


'ತಾಡವಾದ-ಸಿಂಡೋಲ್‌ ರಸ್ತೆ'ಕಿಮಿ 4.50 ರಿಂದ 650 ಮತ್ತು 10.00 ರಿಂದ 14.00 ವರೆಗೆ 


24 ಸಸ 15.55 231 
ಸುಧಾರಣೆ 

'ಂದ 12.00 ಷರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. " H 25.97 

26 ಮನ್ಸಲ್ಳಿ -— ಧರ್ಮಾಪೊರ ಎ.ಪಿ." ಬಾರ್ಡ್‌ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 2.00 ರಿಂದ 600 ಸುಧಾಠಣೆ 25,00 3:71 
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ನ್‌ 
| 27 ಬಗಡಲ್‌-ಬಡೊರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 800 ರಿಂದ 17.00 ಪರೆಗೆ ಆಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಭಾರಣೆ 700.0% 


pO 


೫ “ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ 9 ರಿಂದ ನಿರ್ಣಾ-ಬಸಂತಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.69 ರಿಂದೆ 7.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 40.00 


| "29: "ಮನೆಲ್ಲಿಬಬರೂರ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ ₹0 ರಂದ 620 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣ ಮತ್ತು ಅಗವೀಕರಣ ರ 
30 ಪು 'ಬಾಳ್‌-ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ) ಪಾಯಾ ತಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 17.73 ರಿಂದ 17.80 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 50.08 
'ಹನ್ಥಾಎಖ್ನೆಳ್ಳಿ-ಬೇಣಿ ರಂಡೋಳ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.00 ರಿಂದ 540 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು 
3, ಶಸ = ಎ 16506 
ಸುಧಾರಣೆ 


3 'ನಾಗೂರಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 08ರ ರಿಂದ 1.36 ನ 


'ಘೋಡಂಪಳ್ಳಿ ದಿಂದ ನಾಗೂರಾ ವನಯಾ ಸಾಧುಘಾಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.06 ರಿ೦ದ 120 ವರೆಗೆ 


23 50:00 
ಸುಧಾರೆಣೆ y 
'ಬಗದಲ-ಬಾವಗಿ ಮಾಯಾ: ಭೈರಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೇ 10.00 ರಿ೦ದ 12.00 ಮತ್ತು 17.00 ರಂದ A 
* 18.50 ಪರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 25. 
35 .ಬೀದರೆ-ಸುಲ್ದಾನಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಂದ 0.9೪ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 75.00 


3 ಅಣದೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರೆಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
37 'ಗೂನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 "ರಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
:ಚಿಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ. ಸುಧಾರಣೆ 
ತೆಲಂಗಾಣಾ ಗಡಿ ಭಾಗದಿಂದ ಚಿಂತಲಗೇರಾ-ಧರ್ಮಾಖೂರ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 000 ರಿಂದೆ Is 


50,01 
9 ರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸ 
(ಉಡೆದಾಳ್‌-ಹಳ್ಳಿಪೇಡ(ಬ) ಕಮೀ 120 ರಿಂದ 4.00 , 6.20 ರಿಂದ 9.00 'ಮತ್ತು 100 
'ರಿಂದೆ 10.80 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಸ Rcd 
42 ಚಾಂಗಲೇರಾ ದಿಂದ ಮುತ್ತಂಗಿ ರೆಸ್ಟೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಂದ 7.50 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 400.00 


5.00 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ 
49 `ಜೌಖಂಡಿ-ಜಾಂಪಾಜ್‌ ರಸ್ತೆ ಕ8ಿಮೀ 00 ರಿಂದ 14.30 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 450.00 
ಬೀದರ-ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ ವಾಯಾ ಮಾಳೇಗಾಂವ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.0೮ ರಿಂದ 3.00 ಮತ್ತು 4೧ ರಿಂದ 


50 406.00 
5.40 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 4 
51 ;ಜನವಾಡಾ- ಟಾಂಬೋಕ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.10 ರಿಂದ 1020 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣ 30000 
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ಒಟ್ಟು ಬೀದರ (ದ್ನಿಣ) ಕ್ಷೇತ್ರ 313431 | : 


ಬೀದರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ '' 
'ಬಸಂತಪೂರ-ಜಾಂಬೋಳ ವಾಯಾ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಕೆ ಹಿಪಳಗಾಂವ್‌ ಕಿಮಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 iy 
43. K 27,00 
'ಚರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
44 ಗಾದಗಿ - ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 11.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 475 
5 ರೌದರ- ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ ಪಾಯಾ ಮಾಳೆಗಾಂವ "ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಂದ 16.00 ಲಸದೆ ಭಾಗ ib 
ಸೆ 7,00 
5.40 ರಿಂಡ 10.0) ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ K 
ಚೌಖಂಡಿ-ಜಾಂಪಾಡ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 3.00 ರಿಂದ ೩.20 ಮತ್ತು 13.70 ರಿಂದ 14.30 ವರೆಗೆ 8.43 
ಸುಧಾರಣೆ 4 
'ಬಸಂತಹೂರ-ಜಾಂಬೋಳ ವಾಯಾ ದೆದ್ದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 10.0 ರಿಂದ 13.40 ವರೆಗೆ PN 
4: ಜ್‌ 5 200.00 
ಸುಧಾರಣೆ. 
'ಗಾದಗಿ-ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ ಮಾಯಾ ಚಿಮಕೋಡ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಮೇ 7.60 ರಿಂದ 780 ಮತ್ತು 980 ರಿಂದ ರ 


30.71 


29.68 


29.68 
66.77 
59,35 


445) 


54 'ರಾಮತೀರ್ಥವಾಡಿ-ಚಕೆಲಚಂದಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 4.50ರಿಂದ 11.00 ಷರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


[eS 00 ರಿಂದ 9. ೧೦. ಪರೆಗೆ ಸುಧಾರಣ. 


೫ |550ಮೀಸೆ ಅಗಲಿಕರಣ 


ರ್ಗಾ-ದಾವಗಿ`ರೆಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿಮೀ Tai oss ವರೆಗ ನಾ 
ಕೆ ಸರಜವಳಗಾ-ಅಳೆವಾಯಿ ರಸ್ತೆ" ಕಿರ್ಮೀ 16.40 ರಿಂದ 16.80, 17.20 ರಿಂದ 18.00 ಮತ್ತು: 
PIB. 40 ರಿಂದ 25.00 ನನಿಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ 


61 
— ನಿನಿಮಾ ಭಿ ಮ 


6 'ೊಟಗಾ-ಅನವಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ-ಅಗಲೀಕರಣ. ಮತ್ತು ಸುಧಾರನೆ 


_ fe ee ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 000 ನಿಂದ 5.60 ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 
'ಅಗಲೀಕರೆಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ 


64 [ಮರಾ ನಾವಹನ್ಯ ಬಾವಗಿ'ರಸ್ತೆ 8ರ್ಮಿ'16 


ರಾಡ್‌ ಮಶ್ನೇತ್ರ 
40ರ ರಂಡೆ 11.06 ಪಠೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ" 


'ಘಡಸ ಸುಧಾರಣೆ 


70 'ಎನಗುಂದಾ-ಕರಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 030 ರಿಂದ 3:00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


1 ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರಲ್ಲಿ” ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ '`'ಪದ್ದಾರ-63' ರಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸರವ ಬಳ್ಳಾರಿ” 
ಹೊರವಲಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 100, ಕಿಮೀ.175 ರಿಂದ 2.00 ಹಾಗೊ: ಕಿಮೀ.2.80 | 
ರಂದ 5.20ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆರಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-43916) 
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ಸಾಕಿ ನತ್ನತ 


ಾಸರಜವಳಗಾ-ಅಳವಯ ರಸ್ತೆ ತಮಿ 450 ರಿನವ 640 300 ರದ 700 ಸತ್ತ 


330.00 


500.00 


850,00 


500,00 


160.00. 


20751 


dd 


1791.12 


186 


್‌-ಖೊಬ್ಬಕುಂಟೆ- ವಿಜಯಾ: ಪ್ರರ ' ಕೂಡುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆ 
00 Goದ 050 (ಬಳ್ಳಾರಿ ನೆಗರ ಪದಿಮೀತಿಯಲ್ಲಿಿ ಷೆರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ. ಪ ಸುಪುದು (ಂಡೆಂಟ್‌ 
ಸಂಖ್ಯೆ-66053) ಪ 


~~]: 


i 


ಸ್ನೆ ಕಿಮೀ ೦.00 ರಿಂದ 160 ಷಜಿಗೆ` 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಪರಿಮೀತಿಯಲ್ಲಿ) '(ಇಂಡೆಂ: ಹೆಂಟ್‌ ಸಂಪ್ಯೆ-65577) 


ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ" ಅಂದ್ರಾಳ್‌-ಬೊಬ್ಬುಬಿರಿಟ-ನಜನಹಂಮರ ಕೊಡವ py ಹುಖ್ಯ ಸ್ಟೆ "ಕಮೀ ? 
6.50 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-70923) 


076 


5 'ಬಳ್ಳಾರಿ ಫಾಲೂಕಿನ 'ಅಂದ್ರಾಳ್‌-ಬೊಬ್ಬುಕುರಟ-ವಿಜಯಾಪುರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ'ಕಿಮೀ 430 
'ರಿಂಜ 8.50. ರಷಕೆಗೆ ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-70923) 


6 ನ್‌ ತಾಲೂಕಿನ 'ಬಳ್ಳಾರಿ-ಸಿರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 460 ರಿಂದ 666 'ಪರೆಗೆ"" 


'ಿವೃಟ್ಟಪಡಿಸುವು ದು, (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸೆಂಖ್ಯೆ-70920) 
8.25 


7 'ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳೆಗಲ್‌-ತುಮಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ; ಸಂಖ್ಯೆ-?0920) 


8 ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕಬೇವನಹಳ್ಳಿ-ಶರಕರಬಂಡೆ- ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ -ಎತ್ತಿನಬೂದಿಹಾಳ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2,25 ನಿಂದ 5.80 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸೆಂಖ್ಯೆ-68118) 


9 ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೊಪನಗುಡಿಯರಿದ ಆಂ; 
ರಿಂದ 3.70'ವರೆಗೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 


ಪ್ರದೇಶ ಗಡಿಯವರೆಗಿನ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 3.00 " 
ಡೆಂಬ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-68115) 
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0.51 


10.84 


0.15 


1.60 


8.82 


1ರ ಬಷ್ಯಾರ' ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 


f 
[| 


; 350.00 68.07 
| i 
i ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ್ಲೆ'ಹೆಲಕು ಸಮ£00 ರಂದ 500ರ ಪರಣ { 
[ಸುಧಾರಣೆ ' 
} § 350.00 68.07 
NT , ಬ 
ಕ ಬ್ಯ ಪಲೂಸಲ್ಲಿ ' ರೂವೆನಸಡಮನಿದೆ '`'ಬುರ್ರನಾಯೆಕೆನಹಳ್ಳಿ ವಯಾ ಕೆಮ್ಮರಜೇದು, ' | 
ಎತ್ತಿನಬೂದಿಹಾಳು. ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 000 ರಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 8.00 ರಿಂದ 10.30ರ ವರೆಗೆ ; Hl 
ಸುಧಾರಣೆ. ; 40000 1 77.80 


ಒಟ್ಟು ರೂ. 
ರಾಂ ಮತಕ್ನೇತ್ರ" 
"3B ಬಳ್ಳಾರಿ ಘನೂನ ಪಹಗನಾಡ-ಸಿರಿಗೇರಿ 'ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೇ.3.90 ರಿಂದ 6.95ರ 'ಷೆರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-68119) 
| 
\ 
! 
"ಟರ `ಮೂನ್‌ ಕರುಗೋಡು-ಸಂಧಗೇರಿ`ಜಲ್ಲಾ'ಮು: I H 
ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-68119) ! } 


508.14 98.83 


H 
} 


5”'ಬಚ್ಯರಿ ತಲಣಕನ' ಇನೂ -ಹಾನಾಳ್‌ ವಯಾ: ಡಿಸಗ್ಗಲ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ ~ 
ರಿಂದ 2.50ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-68119) 
} 
| 
306395 59.70 


ಬಳ್ಳಾರಿ ' ತಾಯ 'ನುರುಗೋಡು-ಮುಷ್ಠಗೆಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕ33' ಕಿಮೀ ೮೦೦ ರರಡೆ"250" 
'ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-68120) 


[CN 


ಪಾರ ವಾನ ಇನಿಷೂರು-ಜಾನಾಳ್‌ ರಸ್ತೆ ವಯಾ: ಡಿಸೆಲ್‌ ತಿಮೀ.5.00 ರಿಂದ "630ರ ನ” 
“ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸ೦ಖ್ಯೆ-74271) 
196.27 3817 
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2 


11 


24 


25 


27 


'ಸರುಗುಷ್ಣೆ 'ತಾವಿಸಕಿನಲ್ಲಿ ಹರುಗೊಡು-ಸಿಂಗೇಶ-ವಪರನಮರ್ಣಿ" ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.27,60 ರಿಂದ 33.80 1 


OL. £435 


ನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರೆ-ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.4.10 `ರರಿದ 14.51ರ ವೆಕೆಗೆ (ಎರೆಂಗಳಿ 


ಬಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸೆಂಖ್ಯೆ-80926) 406.68 
ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದರೋಜಿ-ನೆಲ್ಲೂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ32.60 ರಿಂದ 18.60ರ ವರೆಗೆ ಆ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ"; Fa 
00.06 
“ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುರುಗೋಡು-ಸಿಂಧಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಮೀ.0,00 ರಿಂಡೆ 150 ಹಾಗೂ 
'ಕೆಮೀ.6,00 ರಿಂದ 7.80ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
300.00 
” ಒಟ್ಟುರೂ ' : ! 238727 
೨2-ಸಿರುಗುಪ್ಪ ನಗರ ಮತಕ್ಷೀತ್ರ 
ನಶ್ಲೆ” ಕುಡುಡೆರಹಾಘ-ಹಚ್ಚೊಳ್ಳಿ-ವತ್ತುಮುರಜಣಿ' ರಸ್ತೆ" ಕಮೀ.730 ರಿಂದ": K 
j 
(17.400 'ಪರೆಗೆ ಸ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-21419) } | 
734 


'ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-73281) 


24.25 


ರೆಗುಪ್ಪ' ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಸರಕೊೋಡುದಿಂದ'' ಹೆರುಗೋಡು--ಸಿರಿಗೇರಿ-ಮಾರಲನುಡಕ ರಸ್ತೆಗ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.8.50 ರಿಂದೆ 12.60ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂ! ಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ- 73291) 


ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾಡಂಗ-ವತ್ತುಮುರವಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀರಿ:00 ರಂದ 400ರ ವಠೆಗೆ 
'ಸುಭಾರಣೆ (ಇಂಡೆರಿಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-73283) 
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97,25. 


460.43 


1.43 


4.72 


15161 


3 ಇನುಗೆಪು ಹಾಲೂಕಿನಲ್ಲ `ಪಡುದರಹಾಳ್‌ನಿಂದ 'ನಾಡರಿಗ-ವತ್ತುಮುರವಣೆ ರಕ್ಷ 
'ಕಿಮೀ.180 ರಿಂದ 480ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-73283) 


39 ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂತನಲ್ಲ 'ಸರಗೇರ-ನಡವಿ ರಸ್ತೆ'`'ಕಿಮೀ0.00 ರಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿ” 
(ಹಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-79344) 


| 460 089 


"57 ಸಹನಷ್ಪ ತಂಸಣಕ್ಷ್‌ ಕಾಕಾನ ಪಗಲ್‌ ರಸ್ತೆ 880.00 ರಂಡೆ 200ರ' ವರೆಗೆ 'ಅಭಿಷ್ಯ 
'(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ -79342) 


| 35.8 6.96 

} 4 
i 
| 

ಪೂ i RN ದ ಹ PE Si eae ಎ ಮ 
3 ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ" ಕುಹಗೋಡು-ನರಿಗೇರಿ-ಮಾರಲಮಡಕ "ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.. 1.00 ಶಿಂದ8.20 7 (a 
| | 60000 | 11670 
| 

| 


95-ಸಂಡೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 

32 ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ'ಕುಡತಿನಿಯಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಧಾರಿ- 132ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ುಡಿತಿನಿಯುರಿದೆ' 88" 
'ಠಸಗೆ ಸೇರುಷ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಏಳುಬೆಂಚಿ-ಪಟ್ಟಣಸೆರಗು) ಕಿಮೀ.7.00 ರಿಂದೆ 10.10ರ ಪರೆಗೆ 
'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ” ಸಂಖ್ಯೆ-66109) 


t 
27) | 249 


ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ "ಯಃ \ 
"ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸೆಂಖ್ಯೆ-66880) f 


387 : 2.70 


M7 21.62 


Page20 


36 'ಸಂಿಡೊರು ಘಮೂತಿನಲ್ಲಿ' ಬಂಡ್ರಿಯಿಂದ ಚೋರನೂರು 'ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ1705 ರಿರಿದ ೪30ರ ವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ 'ಸಂಖ್ಯೆ- 73290) 


37 ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-63ರಂದ ಮೆಟ್ರಿಕಿ ವ ಲ್ಹಾನಪರೆ-ಅಂತಾಪುರ-- 
ಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.50 ರಿಂದ 110 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.3.50 "ರಂದ. 18.00ರ ಪರೆಗೆ. ಅಭಿವದ್ಧಿ 


400,00 77.80 


p 


ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್‌.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ-ಕಾಳಿಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ಪೆಕೆಗೆ ಅಭಿ: 


400.09 77.80 


ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ" ಹೆದ್ದಾರಿ-॥3 ರಿಂದ ಯಶವಂತನಗರ ವಯಾ' ಗರಗ ರ 
ಕಿಮೀ17.00 ರಿಂದ 2100ರ ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


300.00 58,35 


ರಿಡೊರು " ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಡಗಿ-ತುಂಬರಗುಜ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್‌ನಂದ ಹನಿಸೂರು'ಮೆಯಾ ಗರಪುರ '! 


ಸ್ಟೆ ಕಮೀ. 3.00 ರಿಂದ: 6.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ' 
300.00 58.35 


| 4 'ನಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲ್‌-ಬಿನ್ನಿಹಟ್ಟಿ-ರಾಜಾಹೂರ ಮೆಟ್ಟಿಕ್‌ ರಸ್ತೆ 'ಮಾಯಾ `'ತಮಟಿ.” 
'ಆಂತಾಪೊರ; ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ.8.00 "ರಂದ 10.00ರ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.12.5೧ ರಿಂದ 16,00 i 
ಸರಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ' ೫000 7.96 


42 "ಸಂಡೂರು" ಫಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ -ತುಂಬರಗೆದ್ದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.1720 ರಿಂದ 20.00ರ ರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


200.00 38.90 
11 WN ಒಟ್ಟು ರೂ. i088 40997 
್ಟ y & ಸ Kt ಸ 4 y 
33 ನನ ಡೇವಲಾಘುರ-ಕಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. 17.00 ರಂಡೆ 19.60ರ ವರೆಗೆ 
(ಸೀತಾರಾಂ ತಾಂಡಾದಿಂದೆ ಕಮಲಾಪುರದವರೆಗೆ) ್ಯ 
300.00 58.35 


44 ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಲಾಪುಶ-ಕಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕೆಮೀ. 5.60 ರಿಂದ 10.00ರ ಪರೆಗೆ 


ಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ. ನಲ್ದಾಪುರವರೆಗೆ) 


[3 


94.33 
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i : | 


ತೌಲಾಕನ 10ರ ಹಾಸಿಗೆ 'ಆಸ್ತತ್ರಿ ಕೌ ಕಮೀ 000 ಕಂಡ 0.70ರ ಷಕಿಗ 


48 ಹೊಸಪೇ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 


1090.00- | 19,45 


"ಹೊಸಪೇಟೆ ಮ್ಲ ಹೊಸಪೇಟ ನೆಗರಿದೆ ಅಶೋಕ ಬುಕ 'ಸ್ಥಾರ್‌'ನರದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ 'ವೈತ್ನದ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00" ರಿಂದ 0.50ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮುಟ್‌ವಾಠ { j 
ನಿರ್ಮಾಣ. : 12000 23.34 
| | j 
wi ರ” ಅಮರಾಪತಿ ಕಸ್ತೆ 8.ಮೀ88ರ ಕಂದ 130ರ ನರಗೆ (ಎ.ಜಿ. ವರಿಸು" ಪಪಾತ ಸ್ಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
135.00 26.26 


4 ಹಾಸವೇಟೆ ಪಲ್ಲ ಇತ್ತದಾಡ್ಗ- ಮತ್ತವನ ರಸ ಮಕ ನರದ ರರ "ರಣ ~~ 
'ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 
f 


l 

| ; 
50 ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ" ಬೆದಕಿಟ್ಟಿ' ಬಂಡದಿಂದ ಹಂ ರಸ್ತೆ 8.5.50 ರಿಂದ 2.60ರ ಪಕಗೆ 

ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 


i 7000 13.61 


i ಒಟ್ಟುರೂ. 282.99 
(A ರ್‌ ಹಗರಿಹೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 4 
[ಹೊಸಪೇಟಿ 'ತಾಲೊಕನೆ ಕೌಪ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ಕ್ರಾಸನಿಂದೆ' ಯತವರತಗಿರ ವಯಾ ಗರಗ ರಸ್ತೆ"; & 
18ಮೀ.0.00: ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
51 ; 20000; 38.90 
ಹೊಸಪೇಟ `ತಾಲೂತನಕ್ಲಿ 'ಮರಯಮ್ಮನಹಕ್ಕಸುಂಡಾ ರಸ್ತ ಮರ ರಿಂದ ಉ8ರರ ಪರ 
ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃ ವೃದ್ಧಿ 
52 ; 20000 ; 38.90 
KE a § 7780 
1] p ಖು 


“74886 
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ಸ ಾಸಸಹಡಗರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಿಪಸಾಗರೆ-ಕೊರಿಬಳಿ ' ಪಸ್ತಿ 


ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ 'ಪಂಕನನಳ್ಳ-ತಳಲ್ಲು ಮೋರಗೇರೆ ರಸ್ತೆ ಇಮೆಕು ಕಮೀ 


ಕಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ-ನಾಗತಿಬಸಾಹುರ 


ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ರಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುಮು 


"ಹೂವಿನಹಡೆಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಲಿ-ಉತ್ತಂಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ£0.00 ರಿಂದ ಕೆ.ಮೀ3.30, 4.30. 
"ವಿಂದ ಕ೬.ಮೀ.50ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 1200 ರಿಂದ 60 ಶವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಮಾಡಪುದು. 


'ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನೆ: ಸೋಗಿ-ಕೆಂಚಮಹಳ್ಳ ಕಿ.ಮಿ 8.50 ರಿಂದ 14.50ರಪರೆಗ(ತಳಕಲ್ಲು : 


ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಹಜನದ ಹಳ್ಳವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೆಣಿಸುವುದು 


"ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ" ಕಾಲೂಕಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ-ಸೋವೆನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಜೆ.ಮು.ಪ್ರ `ಕಿ.ಮೀ.3.45ರಂದ 
4.75ರವರೆಗೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 


10.90ರ೦ದ 13.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


‘Improvements: to road Magala Hitehadagali Beddamatieshwara temple road in ; 


Selected reaches in Hadagali taluk, Ballari Dist (} No:97261) 


Improvements ‘to road of Hadagall magala holalu from km 24.0010 27.00 in hadagal 
taluk, ballari dist. No:97263) 

Improvements to road Hampasagara. Kombali in selected reaches in hadagali falsk, 
Batlari District.(f No:97264} SY 
improvements fo Hadagali-Magala-Holalu road from k.m. 35.00 to 38.00 {35.00 to 


35.10 & 35.80 {0 38.00} in uvinahadagali {tq} Ballari Dist.({ No:97134) 


“Construction of C.€ road to Holagundi-Nagaii basapura 108ರ ( in Nhagathi hasapura 


village limit in Hadagali Tq {| No:97253} 
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ಹೆಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನೆ' ಹಡಗಲಿ '--' ಉತ್ತಂಗಿ 8.೩ 1360 ರಂದ 146ಂರವರಗ ರಸ 


7.88 


2.00 


3.90 


400.00 
250.00 


100.09 
200.00 


50.00 


de 


365 


131 


0.33 


15.57 


‘Improvements io Hyarada Myiara road via Dombarahali haha in seleced Teaches | 

rom k.m. 1.00 to 12.00 in Hyarada village {imit Jin Hadagali tatuk, Ballari District (0, i 
'No:97258} ; ; 
3 150.00 ; 24.95 


| loovinahadagali ty in Ballari dist (! No:97053) 


struction of CC 108ರ to Hyarada-Mylara road from K. km. 000 & 1.00 (i in Hyarada 


15 24.95 
_ , Balan Distict(No$7257) Gur IE 
galore (SH-25) to Holagui | 
road from km 18.30 Ny 20.96 in Hoovinahadagali qin Ballari dist (f No: 97054) } j 
16 | : 20000 33.27 


17 Improvements to makharabhi-Garbhagudi road(Kathebenntru by-4 pass) in Hadagal 150.00 2495 
| taluk, baltary District ({ No97255) KE | 

18 ‘Improvements o hadagy -magata-holalu road from k.m. 32.00 to 34 [7 M32 to 200.00 33.27 
133.62) in hadagali taluka, ballari district {1 No:97429) WE 


ಒಟ್ಟು 


314998 


'ಹಗರಿಮೊಮ್ಮಿಹಳ್ಳೆ ತಾಲೂಕಿನ: 'ಬಾಜಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳ-ಹ.ಬೂ.ಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ" ಕ.ಮೀ0.00ರದ 
1.26ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


li 
| 


 ಹಗರಿದೊಮ್ಮನಹಲ್ಳ "ತಾಲೂಕಿನ ''ತಂಬ್ರಹಳ್ಳ'-ಮತ್ಕೂರು ಕಸ್ತ(ಹಿಮನರ) ಕ.ಮೀ08ರರ 
;40೦ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


21.89 3.64 
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ'ಹ ಸೊ:ಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಾಬಟಿ ರಸ್ತ (ಚಮರ) ಕಮೀ 60 ಶಿರದ ರ 
ಸ್ರ | \ 
(200 ಮತ್ತು 300 ರಇಂದೆ 3.80ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 
21' 3725 | 6.20 


Pತಣe24 


ಸ್ಟ್‌ ಬ 


23 


25 


26 


24; 


೫. 


300.00 42.90 


improvement to STATE HIGHWAY SH-25 TO STATE HIGHWAY SH-40 JOIN ROAD 
{bye pass road) from km 0.30 to 0.70 in hagaribommanzhalli taluk(| No:97327) 


200,00 ತಿ3ಿ27 
improvement toHAGARIBOMMANAHALLI-NH-3 road join fom kmi374 to 1500 
and14.53 to 16.85 in hagaribommanahalli taluk { 1no:97318) 
I 
200.00 38.27 
ಕೂಡಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜಾಪರ-ತಿಮಾಲಾಪುರ-ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಜಿಮುರೆ: ಕ.ಮೀ.120ರ6ಡ § 
4.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, | 
2833, 47 
ಒಟ್ಟು $ KN eis © 1607s 


ಕೊಡ್ಡಿಗೆ ತಾಲೂಕು 
ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 'ಕೂಢ್ಲಿಗಿ-ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ರಸ್ತೆ ೩190" ರಿಂದ ಕ.ಮೀ35 ರಡರಿಗೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 

68.68 14 
ಸೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ `ಗುಡೇಕೋಟಿ-ಕೆ.ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.680 ರಿಂದ ಕ.ಮ£880 ರೆವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 0.91 015 
ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡ್ತಿಗಿ-ಉಜ್ಜನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 'ಜರ್ಮಲೆ, ಕಾಟ್ರಲ್ಳಿ ಕೃಸೆನಕೆರೆ. § 
ಚೌಡಾಪುರ, 'ಟಬಸಪೊರ  ಕಿಮೀ.1250 ರಿಂದ ಕ.ಮೀ1.70 ಠಿರೆಗೆ ಹಾಗೂ 11.12 145 


ಮೀ.20.90ರಿಂದ 22.50ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಪಡಿಸುವುದು 
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ಇಡ್ಡಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ `ಚಿಕ್ಕಜೋಗಹ್ಸಾ” ಮೇ್‌ರರಸ್ತ ಕಮೀ 80ರ ರಂದ ಮೇರ ರವಕೆ 1 § 
ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು ; ! 
29 | ' 46248 ! 76.93 
: ೂಡ್ಲಿಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳ- 'ಕಾನಾಮಡುಗು ರಸ್ತೆ "ಕಿಮೀ. 100 ಕರದ ಕಿಮೇ3.50 ರಪರೆಗೆ 7 WR 
30 (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (0೧ 0.10 ರಿಂದ 120 ಮತ್ತು 730 ರಿಂದ 7875 ರಷರೆಗ) | 160.57 : 26.7) 
ಈ ರ BBN 


ಕೊಡ್ಡಗೆ "ತಾಲೂಕ ಉಡ್ಡನ- 'ಮೊಸಹಳ್ಳರತ್ತ ನಮನ 835 ರಂದ ಕಮಿನರಸರ ಕಡಕೆಗ 


31 ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು 30.75 
'ಕಾಢ್ಗಗ ತಾಲೂ ಕೊಟ್ಟೂರು-ಸೂಣ್ಣ ವಯಾ ಜಗಳೂರು ಕಮನ ಸ 
32 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು 14.58 
ಡ್ನ ತಮಾ ಜ್ಞ ರಿಬರಗುದ್ದ`ಕಸ್ತ' ಕಮೀ ನಂದ3.ಮೀ3ರ''ರಡರಗ RR i pu 
| K | k 
33 ಭಷೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಗ 3.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ) | 12846 | 
Db trae: A 
improvements {o (M D R)-Chikkajogihalli to Meenakere road From Km.8.00 to 18.10 in | 200.00 ; 3327 


dll Taluk Baleri Dis (n Selected Reaches) (no97375) 
Improvements to (MDR) M.B.Ayyanahalli - Ganagatta road Form Km 
igi Taluk Ballari Dist. (1 n0:97376) 
ಒಟ್ಟ 
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 
'ಹರಪೆನೆಹಳ್ಳಿ'ಈಾ. ಅರೆಸಕೆರೆ-ಹೂಸಕರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕ:ಮೇ 0.06 ರಂದ'1.50 ರವಕೆ; 
36 [ಕರೆ ಏರಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ವರ್ಕ್‌ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 23684/13-14) 20.00 | 333 
HH 
ಹರಪನಹ್ಕ್‌ ಈ. 'ಹಕೆಮೇಗಳಗೇಕಿ -ಜ; ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ1100ರಂಡ 1900 ರಾ 
37 [ಶವರಿಗ 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(39872) 252 0.44 
 ಹರಪೆನಷಲ್ಳಿ ತಾಹಿಗಳೂರೆ`ವದಾಸಸಭ ಕ್ಷತೆದ ಉಷ್ಪಂಗಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉಚ್ಛಂಗಪುರ ರಸ್ತೆ 
38 'ತಿಮೀ0.00 ರಿಂ 9.00 ರವರೆಗೆ ನರ್ಮಾಣ(81875) (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ)(ಇಂಟರ್‌ 
ಮೀಡಿಯೇಟ್‌ ಲೇನ್‌)(86319) f 


ou 


240011314) 1 


[ಸರಪನಷ್ಕ್‌ ಹ."ಪರಪನಹ್ಳ್‌ ಪಟ್ಟಣ ಬೈವಾಸ್‌' ರಸ್ತೆ ಇಬವೃದ್ಧ (ಪಕ ಇ'ಸರ 


ನಹ್ಳಾ' ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 'ಉಚ್ಛಂಗದುರ್ಗ-ಹಿರೆಮೇಗಕಗರ ರಸ್ತೆ ಕಮರ ರಂಡೆ 2 56ರವತಗ ¥ 
. > 0.64 
40 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (41182) 3.85 


ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಪ್ಹಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚೈಪಾಸ್‌ ರೆಸ್ತೆಯ ಕಮೀ. 3.88 ನರದ ೩0ರ ಕರೆಗೆ" 

41 ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (41662)2ನೇ ಕರೆ 

'ಹರಪೆನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಔ`ಪರಪೆನಹಳ್ಳಿ -'ಹರಿಹರ'ಠಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಸಮುವಾಗಳು,' ಅಲಗೆ ಚವಿವಾಡ'" ಸೆ 
[ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ ಗಾಮ ಪರಿಮಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ; 

42 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು(66196) (ಇಂಟರ್‌ ಮೀಡಿಯೇಟ್‌ ಲೇನ್‌-0.80ಕಿ.ಮೀ.ಸಿಂಗಲ್‌ 28 23.50 

'ಲೇನ್‌-10.30ಕಿ.ಮೀ) 


"ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಪ' ಹಟ್‌ ಎಂ.' ಕಸ್ತಹನಾದ ಈಾಷರಗನಾದಿ ರಸ್ತ ಮಾರ್ಗ ನಮೇ .ಿಂ ಕರದ 
43 ೨400 ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
;ಪಡಿಸುವುದು(661889)(ಇಂಟರ್‌ ಮೀಡಿಯೇಟ್‌ ಲೇನ್‌)(67915). 


ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಗೆ'- 'ಣಿವಿಹಳ್ಳ ಕತ್ತೆ 3.ಮೀ. 800 ರಿಂದ 200 ರವರಗೆ ಸಾಹ 1 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು(66172) (ಇಂಟರ್‌ j 17.67 
ಮೀಡಿಯೇಟ್‌ ಲೇನ್‌)(67915) 
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Ko] 


46 


47 


17 
52 


ಪನಹಳ್ಳ ಇನು ಕಾಚ್ಛಂಗಿದುರ್ಗ ದಿಂದ ಹಿರೇಮೇಗಳಗೆರೆ. ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 632 ರಂದೆ 1.೦0 
ಮೆತ್ತು 9.66 ರಂದೆ 1.00ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ (ಖಡಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)(66257)( ಇಂಟರ್‌ 
ಮಿ ೇಪ್‌೫ 67915) 


ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಗ್ಗಾಪತಿ -. ಮಲ್ಲಜನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಪಾಯಾ ಕಡಿ. ಸ ಗರ್ಭಗುಡಿ" 
ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2160 ಠವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಂಕ್ಷೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಪಡಿಸುಪುಮ(6175ಹಿಂಗಲ್‌ ಶೇನ್‌ಎ8.೧0೬ಮೀ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‌ ಮೀಡಿಯೇಟ್‌ 
ಲೇನ್‌ಎ೧.518.ಮೀ)(72192)(2ನೇ ಕರೆ) 


'ಹೆರೆಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು `ದೆಗಸ್ಥ, 
0.00 ರಿಂದ 2160 ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿ. ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನರಸ ಅಭಿವದ್ಧಿ 
'ಪಡಿಸುವುದು(66181)(ತಂಟರ್‌ ಮೀಡಿಯೇಟ್‌ ಲೇನ್‌)(72192)(2ನೇ ಕರೆ)(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 


ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಕ್ಕುಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಕೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯ '' 
. 5.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 


ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ' ಸಾಸ್ಸಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 
:ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(66273)(ಇಂಟರ್‌ ಮೀಡಿಯೇಟ್‌ ಲೇನ್‌) 


ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೆಲಿಗಿ-ರಾಗಿಮಸಲವಾಡ ರಸ್ಥೆ ಕಿಮೀ ೧.50 ರಿಂದ 186 ವರೆಗೆ (ತೆಲಿಗಿ' 

ಗಮದ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲ್ವೇ ಕೆಳ ಸೇತುವೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿ ವೃದ್ಧಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 

'ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಗಡಿಯಿಂದ ಬೂದಿಹಾಳ - ಕೆಂಬತ್ತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಪ್ನ ದ್ಧಿ (ಜಿ.ಮುನ) (ಶ್ರೀ. ಕ 
ಬಿ ಕಲ್ಲೇರುದ್ರೇಕೆಪ್ಪ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಪರು ಸೂಚಿಸಿರುವರು) 

'ಅತಸೀಕೆರೆಯಿಂಡ ಬಿಸವನಕೂೋಡ ರಸ್ತ ಅಭಿಷೈದ್ಧಿ"(ಜಮುರ (ಕ್ರೀ. ಕೆ ಜಿ ಕ್ಷೇರುದ್ರೇಶಿಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ 

ಪಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರು ಸೂಚಿಸಿರುವರು) 

"ಗಚ್ಚನಿಗಿದುರ್ಗ'ಕೆಸ್ತಿ'ಹುಂದ' ಜಗೆ4ಂರು ತಾಲೂಕು. ಗಡಿಯೆಷರೆಗೆ ಕಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಜಿ..ರ) 

ಈ: ಕ ಬಿ ಕಲ್ಲೇರುದೇಶಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಭಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರು ಸೂಚಿಸಿರುವರು) 


ಒಟ್ಟು ಔರಾದ್‌ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ: 
ಹೂವಿನ ಪಡಗಲೆ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು 
§ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ 


ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೀತ್ರ' 


ರಾಯಚೂರು ತೂಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ಶಕ್ತಿನಗರ ಪಂಯಾ ಅರಷಣಗಿ, ಕಾರ್ಡೂಡ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ, 
265 ರಿಂದ 12.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ವ.ಇಂ. 48026) 


ರಾಯಚೂರ ಈಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಮರಸ - ಡೊಂಗರಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.00 ರಿಂದ 14.00 ರ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ( ಜಿ.ಮು.ರ) (ಸಂಸೆದರು ಸೂಚಿಸಿರುವ) (ವಂ. 50431) 
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ಶಿ - ಮಲ್ಲಜನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 'ನಂದ್ಯಾಲ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ'ಕ.ಮೇ. : 


53841 8S 
1178 1-96, 
8000 1331 
5ರಿರಿ.0೦ 8317 


500.00, 837 


500.00 ; 37 


2443.72 
3574 


ire sis 


56.31 8.27 


3 


[ರಾಯಚೂರ ತಾಲೂಕಿನ 'ರಾ.ಹೆ-61 ರಿಂದ ರಾ.ಹೆ-127 ಪಾಯ: ತುರ್ಕುಣದೋಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
0.60 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪಂ 87477) 


[ರಾಯಜೊರ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಮರಸ್‌: - ದೆೊಂಗರಾಂಪೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 14.00 
00.00-1530 & 19.00-20.00)ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇನಂ67472) 
| 


'ರಾಯಜೊರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-3ರ ದೇವಸೂಗೂರು ದಿಂದ ಪಲಪಲದೊಡ್ಡಿ ನಾಯ i 
ಯರ್ರಗುಂಟಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2,00 ರಿಂದ 7.00ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಅಂ..6681ಕ) 


'ರಾಯಜೊರು ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ - ಮಂಡಲಗೇರಾ ರಸ್ತೆ" ವಾಯ: ಚಂದ್ರಬಂಡಾ, j 
;ರಾಯಜೂರು -. ಸಿಂಗನೋಡಿ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ವರೆಗೆ: ಕಿಮಿ 11.00-20.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ : 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.100820) 

i 

\ 

{ 

;ರಾಯಚೊರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ. ಆಶಾಪೊರ್‌-ಪುರ್ತಿಫ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 
127ರ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ನಾಗಲಾಪೂರ್‌-ಉಡುಮಗಲ್‌ ವರೆಗೆ 4.00 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದ) ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


'ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ: ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮಃಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ - ಆಕ್ಕೂರ್‌ ವಯಾ 
|ದೊಂಗರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಆತ್ಕೂರ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ) (ಇ.ನಂ.100091) 


'ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಠಾಹೆ.-61 ರಿಂದ ರಾಜಲಬಂಡ ಅತಿಥಿ ಗೈಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ 
ಸುವಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 "ರಿಂದ 1.00ರ ವರೆಗೆ) 
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ಸಯೆಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್‌ಟಿಒ 'ೃತ್ತಂದ ಸಾಮನಲ ವೃತ್ತಿನವರಿ [1 


ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಲಬಂಃ 
0.30ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾ 


ರಾಯಚೂರು-34 ನಗರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 
'ರಾಯಜೆಔಿರು ತಾಮಿನ 'ಹಯನನರು ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ಪಸೆ ಕಮೀ'800 ರಂದ 706 ರವೆಕೆಗ 
ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ (ವ.೪ಂ. 41414) 


ಪಚರೆಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ವಲಂ. 41605) 


ರಾಯಚೂರ ತಾಟೊಕಿನ ರಾಹೆ2ಂ ರಿಂದ ಯತ್ಷಾಸಪೊರು ವಾಯ ಲಿಟಲ್‌ಬಿಂಜಲ್ಪ್‌ ಶಾ ಕಸ್ತೆ ಕಮ” 


'0.00 ರಿಂದ 2.80ರವರೆಗೆ 


N ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಂ, 66932) 


ರಾಯಚೂರ ತಾಲೊಕಿನ ಆರ್‌ಟಿಒ. ವೃತ್ತದಿಂದ ಶಶಿಮಹಲ್‌ ವೃತ್ತದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 033ರಲ್ಲಿ" ಸೇತುಷಿ" 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗುರಿ (ದೆಳಂ. 66041) 


ರಾಯಚೂರ: ಶಾಲೂಕನ ಹರ 13 ರಿಂಬ ಯೆಕ್ಷಸಾಪೂರು ವಾಯ ಅರಬ್‌ "ಮೊಹಲ್ಲಾ. ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ, 1,20 


ಶಿಂಬ 3.50ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ, (ವಂ. 65735) 
'ರಾರನೊರ' ತಾಲೂಕಿನ `ರಾಯೆಚೂಡೆ " 'ಹರ್ದಷೂಡ'" ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. 138" ರಂದ" ಮೊಸರ 
'ಗ್ರಾಹುದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 120 ರಿಂದ [60 ಮತ್ತು 300 ರಿಂದ 4.20ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ, (ಉನಯ66530) 


''ರೌಯಟೂರ ತಾಲನಕಿನ ವೆಡಪಟ್ಟ ೨ `ಬಾನೂಕು ನತ ಬಾಯಿದೊಣ್ಣ ರಸ $,ಮುಸ 
ರಸ್ನೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ 65452) 


ರಾಯಚನರು ತಾಲೊಕಿನ ರರಯೆಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ತ್ರದ ರಾಂಸೆಟೂರು ಶಕ್ತಿನಗರ ವೆಯೌ ಅರಸಣಗ್ಗಿ 


'ಕಾರ್ಡೂರ್‌ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 150 ಕಂದ ಯಕ್ತಾಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಷರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ 
ಹಾಗೂ ಅಭಿಷ್ಯದ್ಧ (8ನಂ.100220) 


ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರರಯಜೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಹೆಡ್ಗಾರಿ-20 ಏಂದ ಯಕ್ಷಾಸಪುರ ರಸ್ತಿ 


ವೆಯಾ ಲಿಟಲ್‌ ಎಚಿಜಲ್‌ ಶಾಲೆ ಕಿ.ಮೀ, ೬60 ರಿಂದ 227ರ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ (ಅ.ನಂ.100244) 


ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಜೊರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಯಚೂರು-ಸಿದ್ರಾಂಪೂರ್‌ ರಸ್ತೆ 000 ರಿಂದ 
ಬೀಜಾನಗೇರ ಕ್ರಾಸ್‌ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇ.ನಂ.100459) 


'ರಾಯಚೊರು ತಾಲೂಕಿನ ಠಾಯಚೊರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರಡ ರಾಯಚೂರು-ಹೋಸೂರು' ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 150 
ನಿ೦ದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ರಂಡಿ ನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇನಂ.100779) 


ಸಾಯದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ನಗದ ಕ್ನೇತದ ರಾಹಿ" (ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.-167ಎ) ರಂದ 
'ಕ್ಲಾನಮರ ರಸ್ತೆ ಭಯಾ ಅರಬಮೊಹಲ್ಲ 8.ಮ್ಮೀ. ೧55 ರಂದ 2.50ರ" ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ, 
(esse 
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ಮ್ಲಕ ಷುರಡೋಣಾ “ನವಲಕಲ್‌ ವಯಾ 'ಹಟ್ಟಿ ತಂತ ರಸ್ತೆ `ಷಯಾ 


26 ರ 4750 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಹಳೆ ಇ. ನಂ. 24370) (ಹೊಸೆ ಇ. ನಂ. 35220) 043 
ಮಾನವಿ ಮಿನ ಕವಿತಾಳ-ಉದ್ದಾಳ್‌. ರಸ್ತೆ ಪಯಾ ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ 
27 "ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ವಂ. 41771) | i 
ನನ ಲನ 'ಮಾನ್ತಿ ಕ್ರ ರ ಗನಘಹ ಹ್ಹ ಪಾಯಾ ಆಲ್ಮಾಳ ಫಾ ರಿಂದ 1200ರ ನ್‌್‌ 
2 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ವ.ಇಂ. 42919) | 5 | 3.84 
‘ ( } 
29 ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ. (ಮಂ. 48581) 14M | 2,07 
¥ ವ-ನಿಗ್ಗಾಂಪೆ ರಸ್ತೆ ಹಸತನಾಳಿ ಮತವು ತಶು'380 ನಿಂದ 5420ರ ವರೆಗ 751 
7 5 


\ 
30 |ಜರಂಡಿ ಹೊಟ್‌ಪಾತ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ. 51297) Me 


ನಡ ನರಾ-ಶಿಣ್ಣಂತ ರಸ್ತೆ 
31 |ಕರಮತಿಯಲ ರಂಡಿ ಹೂಟ್‌ಪಾತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮೆಇಂ. 48582) 


ನ; ಡೂನಿ-ನಪಲಕಲ್‌ ಮಾಯಾ ಹೆಟ್ಟಿ. ಚೆಂಚರ್ಕಿ ಹಿ. 
32. [ರಂದು 47.50 ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂ. 72017) 


ಸ್ರ ಹನನ ತಾವಾನ 'ಅನ್ರುುರದ ಕದತಾಳ 
pr ಜ್‌ ಸಾಲೂ ಪನ್ಹ- 


ಭಷ ಹೂ 


ಮರಪನ 
34 [ದಂದು 10.60 ಸುಧಾರಣೆ: (ವಜ. 71789) 


ಮಾನವಿ ಷನನ್ಸಿ' ಮಾಯಾ ಚಗಧಾವಿ 'ಜರಿಬಲದಿನ್ನಿ ಗಡದಿನ್ನಿ ಜಿ. 
35 [9ಂದ 240. 3.40 ರಿಂದ 430ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವೆ.ಇಂ. 
198181) 


-- ಕ್ಷೇತದ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ-14ರ ಹೇನೂರ್‌ ಕ್ರಾನ್‌ ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ 'ಪೆದ್ದಾರೆ12ಣ್ಯೆ ಸಾರವ 'ಕರಡಗಡ್ಡಾ 
ಕ್ರಾಸ್‌ ವಯಾ 'ಜೀನೂರ್‌ ಕ್ಯಾಂಪ್‌, ಪ್‌ ಪಾರ್ಷತಮ್ಮಾ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಜಿ.ಮುರ. ಕಿಮೀ. 900. ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ, 
36 (ಡೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವಂ. 98170) 400.00 


ಮಾನವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಮಜರ್ಗನಮಾನನ ಹಸರ 'ಮುಸ್ಫೂರ್‌' ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಜಾಗರ ಪನ್ನೂರ್‌ 
ವಯಾ ಮುಸ್ಫೂರ್‌, ಇಂದಿರಾನಗರ" ಜಿಮುನ. ಕಿ.ಮೀ. 340 ರಿಂದ 13.00ರ ಧರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ : 350.00 | $14 
ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ; \ 


31 ವ 


ಣೆ ಹಾಗೂ (ದ ಕಾಮಗಾರಿ. (so. 988) 400.00 58.75 
ನ 'ಮಲ್ಲಾಟ ಸ `'ದಿಂಡ "ತಮದವತಿ ಕ್ರಾನ್‌ ಪಯ 'ಬಲಟಿಗಿ ಜಿಮು. 7 Fg 
39 ಮೀ. 15.50 ಂಂದ 1. 65ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 58:75 
pe ನನಪು"'ಕ್ಞಾತ್ರದ ಗೊೋಲದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಕುರಜಿರಿದ ಮಯ ಪಟಕನಡೊಡ್ಡಿ ಜಮುರ. ಕಿ.ಮೀ. 60 MELT) 
40 '೦ಂಡ 6೧0ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಂಬರೀಕರೇಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ. 98184) 250.00 36.72 
ಮಾನದ ಕ್ಷತ್ರ ಅಮರೇಶ್ವರ ದೇ: ಪೌವಸ್ಥಾನದಿಂದ `'ಪಡಾಜ್‌ನನ್ನ ರ್ತಿ ವಯಾ' ಈರಲಗಡ್ಡ ಜೆಮರ. ಕಮ್ಮ See 
pt "000 ನಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 5000 | 73.44 
ಷನ ಕ್ಷತ್ರ ಕವಿ ಕಸ್ಥ್‌ ಯಾ ಮ್ಹಾಡಗುಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ತಮುರ. ಕಮೀ. ೮6ರ ರಿಂದ Ry 
42 11.80 ಹಾಗೂ 5.70 ರಿಂದ 8.70ರ ವರಗೆ. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ. 40000 58.75 
198157) ; 
[ನ್‌ ಥಢ 564.41 


Page30 


44 


47 


48 


49 


50 
51 


52 


54 


57 


58. 


'ಡೀವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ 

'ದೇಷದುರ್ಗ ತಲೂಿನ ಹೊಸ ಸರ್ನೊಟ ಹೌಸ್‌ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇ; 
'ಜಾಚನುಗ್ನ ಕಾಮೂನ ರಾಜ್ಯ" ಹೆಟ್ಟಾರಿ`ತರಜಿಗುಡ್ಡ 'ಗ್ರಾಮೆಔಂಡ' ಬಾಗಣರು; 

53 


ಧಮರ ದಂದ 'ಗೊಗಲ್‌ ವಾಯ ಸೊಪ್ಪರ ಕಿಘೀ ೧0೧ ದಂದ 28400 


ರಸ್ತೆ ಮೆರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ. ನಂ, 13685). 372.0 
4988 731.56 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ N 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ. ನಂ. 13623. ; 1266 186 
ದೆವದುರ್ಗ ದಂಡೆ ಕೋಣಚೆನಳ್ಳ' ಮಸದರಗೋಳ 'ಜಲ್ಸ್‌' 000 06೮: 740 
'ನವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇ..ಸಂ. 15151) 
21.49 
ದೇವದೆರ್ಗ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಂದ ಮಾತಸಳ್ಳಿ ಮ್ಹಾಯ್‌' ಸೂಗರಾಳ-ಗರಿಡಗುರ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯೆ ರಸ್ತೆ ಕ 
0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃಬ್ಬಿ, (ಇ, ನಂ. 15152). 16.10 
ಅರಕೇರಾ ದಂದೆ ಮ್ಹಾಯ್‌'ಗಲಗ ನಾರೆಬರ; '8.ಮೀ. 826 ರಿಂದ'2838' ರಷೆಕೆಗೆನ ಜಟ್ಟ" 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇ. ನಂ..15153) "maa 167.94 
, 'ಡವಮೆರ್ಗ ತಾಲೂಸಿನ ಈರಲನಂಟಾ ರಸ್ತೆ $ಮೀ. 000 ಶಿಂದ ೩46 ರರ ನಿರರಜ 
26.19 385 


(ಇನಂ67934) 
'ಮೇಪದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡರೆಗಿ-ಶಿವರಾಯ ರಸ್ತೆ ನಿಮರ್‌ಣ. (ಇನರಿ. 73300) 


cation layout ಶಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಸಂಗ) 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇ.ನಂ66929) | 680 23.76 
” ದೇವಬರ್ಗ ಫಾಲೂಕಿನ ಬುಂಕಲೆದೊ್ಡಿ ಯಂದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಗುಡಿಯ 'ವರೆಗೆ ಅಪ್ರೋಜ್‌ ರಸ್ತೆ: ನಿರ್ಮಾನ K 
2.50 ಕಿಮೀ) S000 22.03 
"ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಲಷೆಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ರೋಜ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1.50 ಕಿ.ಮೀ ; HOY, 14,69 
| ಇಲೂಕಿನೆ ಅರಕೇರೆದಿಂದ 'ಬುದ್ಧನ್ನಿ ಕೆಗೆ ರ್ಕ "G&S TE 000 
ತಾಲೂಕಿನೆ ಬುದಕಲನೊಡ್ಡ "ಬಹುದ ಮೆಲೇಗೌಡರದೊಡ್ಡಿವಕೆಗ 'ರಸ್ತಿ ನರ್ಮಾಣ (06 KS 
ಮೀ) % K 300.00 41.06 
"ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಾ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಲೇಔಟ್‌ ಕೂಡು ರಕ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (800 ನು" _ 
200.00 29.38 
'ಚೇಷದುರ್ಗ ಕಾಲೂಕಿಫ ನೀಲಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮು ಬಿಂದೆ ಎನ್‌ ಗಣೇಕಲ್‌ ವರೆಗೆ ಶಸ್ತೆ'ನಿರ್ಮಾಣ' (400 ಕಿಮೀ) 
310.00, 45.53 
"ಶಷದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌.ಗಣೇಕೆಲ್‌ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಹಾಳವಿನಿಕಟಹೂರು ವರೆಗೆ ರ್ತಿ ನಿಮನ್‌ಣ (4.00 : 
'ಹಿಮೀ) 260.60 29.38 
ಒಟ್ಟು § ; 1095449. | 160895 
q | ” ಅಿಂಗಸ್ಕೂರು 57 g 
'ಪೆಂಗಸ್ಸೂರು' ತಲ್ಲೂಕಿನ ಯೆರಡೋಣಾ -ನವಲಕಲ ವಯಾ ಹಟ್ಟಿ: ಚೆಂಚರಕೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 
ಸಿರಿದೆ 450, 9.00 ರಿಂದ 24.70 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೆಳಿ-ಇ. ನಂ. 24375)( ಹೊಸೆ-25226): (933: 28.40 


61 
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'ಖಿಂಗೆಸ್ಸೂಃ 'ಕೋಡೆಲಬಂಡಾ - 'ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡಾ "ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 2ರ ರಿಂದ 4ರ0, 
5.00 ರಿಂದ 12.00 ಮತ್ತು 17.00 ರಿಂದ 1850 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮೆಗಾರಿ ಹಾಗೂ i 
62 ಸೇತುವೆ ನಿಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿಮೀ, 850 ಮತ್ತು 12.50 ರಲ್ಲಿ (ಛ. ನಂ. 41301) 423 |; 209 


| ಿಲವಂಡೆ ಸಜ್ಜಾಗುಡ್ಡಾ 3 1000 ಕಡದ 12.80 'ರವಕಗೆ 
63 isha ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವದು. (ಪ.ಇಂ. 67422) 

ಪಸುಸೂರು ಪಮ 'ರಸಂಡನಣ-ನಡಲಕಲ್‌ ಮಾಯದ ಹಟ್ಟ ಚಿಂಚರ ರಸ್ತೆ” ಸುಧಾರಣ"? 
64 ಸಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮಿ5.70 ರಿಂದೆ ಕಿಮಿ. 10,00ರಪರೆಗೆ (ಹಳೆ ವಂ. 67814) (ಹೊಸ ವಂ 40643 $9.69 

(ಟು) ; 

-ಗಹಸನಜ `ಸ ಅರಮ ರಂ ಮೇದಿನಾಳ ಡಕ್‌ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ 

ಕ.ಮಿ.0.00 ರಿಂದ: ಕಿ.ಮಿ. 2.10 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮೇಣ. | 
65 (ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಬದಲಿ ಕೆಲಸ) (ಹಳೆ ಪಂ. 66201). (ಹೊಸೆ ಮೇಂ. 17943) l 0.00 


ಸುಗೂರು ತಮೂಕಿನ ರೋಡಲಬಂಡ-ಸೆಜ್ಜಲಗುಡ್ಡಾ ಕಿಮೀ 13.80 ರಂದ (430 ರವರೆಗೆ " 


ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ pS 115.30 | 16.93 
| { 
| | 29 
“ಷ್ಟ ಯನ ನವಡನ ಬಂಡಾ ಕ್ರಾಸ್‌ ಐರಸೆ3ರಂ 8ಮೇ ಹಂ ಗ 
68 | 300.00; 44.06 
} ‘ 
3 d | 
” ುಂಗಸಕ ತಾಮೂಕಿನ `ನರಗಸ್ನೂರು 'ದಂದ'ರಾಔ-9 `ಫೆಯಾ 'ಹಳಾಪುರ, ಗುಂತಗೊೆ ರಸ್ತೆ” pe 
69 ಕಿಮ, 2100 ರಿಂದ 25.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಂ. 99423) © 40000 ; 58.15 


| 


oo ಪನ ಕೂಡನನಂಡ್‌' -'ಸಮ್ಯಂಗತ್ಗ ಯತಿ ಮುಖ್ಯ 'ಕ್ತ' ಹಂದ” 
[ಕಮಲದಿನ್ನಿ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 6.00ರ ವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ತಾನನ p40000 


1 ನ 20 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಂ pla 
-ಪಂಗೆಸ್ನೂರ' ಈಲೂಕಿನ ಅಡವಿಭಾವಿ ದಿಂದ ಮುಜಗಲ್‌`ಕಸ್ತ 8.ಮೀ. 00 ರಂದ 3.80ರ" ವರೆಗೆ ; 

72 'ಠಸ್ತೆ ಸುಡಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ವ.ಇಂ. 97590) 29ತ3ಿ 
ಲಂಗಸ್ಗೂರ ಇನೂ ಇದವಾನ-ದಾವರಭೂಪೊಕ ಪಾಯಾ ಪರಂಪೂರ ಕಕ್ಷ ಮುನ 430 [ 

73 !ರಂದ 8.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುಗು. (ಪ.ಇಂ. 99422) | 14.69 
'ಠಾಗಸ್ಯೂಕ ತಾಮೂಕಿನ' ಬಿರಡ ಸುಂಕಾಪುರ ಕಾಸ್‌ 'ದಿಂಡೆ' [bed `ಸೂಡು "ಕತ್ತೆ 'ಷಯಾ 7 SS 

74 |ಬಯ್ಯಾಮೂರ, ಬೋಗಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಕಿ.ಮೀ. 0.00" ರಿಂದ 100ರ ಪರೆಗೆ ' [068 14.69 
(ಪಂ. 97591) p | 


ಹೂಡ ಮನಕ್ಟೀತ್ರ 
ವಿಧನೂರ ಇನ್ಬೂನ `ವಂಕಟಿತ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ ಸಂಗನಮೊರ ತಹ 5.50" ರರಡ 1100 'ಪಕಸೆ 
ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಅನಂ.40916) 45.67 67 
ಸಂಧನೂರ್‌ ತಮನ ಪಡಗವಾಳ್‌ ಗಮ ದಂದೆ ಪಾಷರಾಜ್‌ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ 


75 


76 ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ 
'52550) 


Dಸಂe23 


77 


84 
85 
86 
87 


8 
89 
90 


9 


93 


ಧನಿಕ" ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಧನನಿದಿ-ದೇವರಗುಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಠಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 2:50 ಕರಡ; 


ಸಿಂಧನೊಡೆ ತಾಲೂಕಿಸೆ ಪೋತ್ಸಾತ-ಬಳಗಾನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ೧.00 ರಂದ 660 ರ ಜಿರಿಗೆ 


ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಅ.ನಂ. 66300} 


00. ರಿಂಡ 2.00 ರ ಚರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿಷ: (ಇನ. 66564) 
'ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌.ಹೆಜ್‌-150ಎ ರಿಂದೆ ಬಸ್ಥಾಪೂಕೆ' ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಕಮೀ! 
0.00 ರಿಂದ 2.50, ಮತ್ತು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-150ಎ ರಿಂದ ಕುನ್ನಟಗ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು. ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 
:0.00 ರಂದ 150 ರ ವರಗೆ ಸಸಿ. ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂ. : 67216} 


ಸಿಂಧನೊರು ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಬಿಂದ ಸಿಂಗಪೂರ ಕಸ್ತೆ 8೩ರ್ಮ'100 ರಂಡೆ 

22.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ | ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಇನಂ. 87048) H 
ಸಿಂಧೆನೂರು' ತಾಲೂಕನ ಹೆಂಚಿನಾಳೆಕ್ಕಾಂಪ್‌ ದಂಡ ಜಾಲಿಹಾಳ ಬಸ್ಸಾಪೂರೆ "ರಸ್ತೆ ಕರ್ಮಿ'800 " 
ಬಿಂದ 750 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಇ.ಸ. 66885) 

ಸಿಂಢನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-22 ರಿಂದ ಬೂದಿಹಾಳೆ ಪಾಯಾ ಹೆನಿಸ ಹಳ್ಳಿ (ಜಿಮುರ್ರ”” 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ. (ಇ.ನೆಂ. 67703) ; 
ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕನೆ ಮಸ್ಯಿ-ಅಲಿಬನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಮ್ಮ 3.00 ಕಾಜ": 
'28.40 ಮತ್ತು 32.00 ರಿಂದ 33.60ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯಲ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬನಂ. 98172) 


} 


5.00ರ ವರೆಗೆ ಶಸ್ತಿ ಸ್ತ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇ,ನಂ. 98153) 


ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪೋತನಾಳ-ಬಿಳೆಗಾನೂರೆ ಜಿಲ್ದಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. ೮,00 ರಿಂದ?” 


500ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಥನೂರು-ಬಪ್ಪೂರ' ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕನ 0.00ನರಜಿ ; 
3.00, 600 ರಿಂದ 7.00 ಮತ್ತು 1.00 ರಿಂದ 12.00ರ ಪರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಇ.ನೆಂ, 98155) 


'ಸಿಂಥೆನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪೋಶನಾಳ-ಆಅಯನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೆಸ್ತೆಯ"'ಕಿ.ಮೀ 30ರಲ್ಲಿ 


ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 7.50 ರೆಂದ 9.00 ರವರಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಇ.ಸಂ. 98263) H 


ಏರು ತಾಲೂಕಿನ: ಅರೆಗಿಮರ ಕ್ಯಾಂಪ-ಯದ್ಧಲದೊಡ್ಡ ವಾಯ ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌, 
ಆರ್‌.ಹೆಚ್‌, ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 10.00 ರಿಂದ 1500 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ, ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಅ.ಸಂ. 98416) 


ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರು-ಈಲಬಸೂರು ರಸ್ತೆ. ಕಿಮೀ 4.00 ರಿಂದ 9.08 ರವರೆಗೆ ₹ ರಸ್ತೆ, 
ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 1.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಅ.ನಂ. 
98166) i 
pe 
ಮಸ್ಕಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 
'ತೋರಣದಿನ್ನ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂಜ ಕವಿತಾಳ ವರೆಗೆ ಕಮೀ: 0.60 ರಿಂದ 356 8 ಔರೆಗೆ ಸ ಸುಧಾರೆಣೆ 
(ಚಿ. ನೆಂ. 2336) 


"ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ' ಹಾಲಾಪೂರ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಹೀರೆಕೆಡಬೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿರ್ಮಿ 5.60 ' ರಿದ 700 *” 


ಹಾಗೂ ಕಮೀ 10.00 ರಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ, 
(ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಬದಲಿ ಕೆಲಸ) (ವ.ಇ೦. 674 7476) 
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300.00 


500.60 


485 


41,95 


1.32 


66.09 


29.38 


$6.09 


73.44 


73.44 


596,14 


0.05 


9,00 


ಮಾನವಿ ಅಾಲೂಕಿಸ ಮಸ್ಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸವಿತಾಕ-ತೋರಣರಿನ್ನಿ 'ಜಿಲ್ತಾ 


| 54 ರಂದ 500ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಪಡಿಸುವುದು. (ವಂ. 98187) 408 
7 ರಸುಗಾಡ ಲೂನ ಪಸ್ಥ್‌ಷಟ್ಟ `ಪಂಹಾ'`'ಪಾಮನಕೇ ಈ ರ್‌ 
95 23.25ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. | 4.10 


ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಬದಲಿ ಕೆಲಸ) (ವಳಂ..69217 


ಸಂದಿನ ತಾಲ್ಣಾಕಿನ ಮಸ್ವಿ 'ಅಲಬನೂಕ ಸಮರ ಕಿಮು. 8 ರಂದ" "50ರ, 14.00 ರಿಂದ 
96. 11580, 18.125 ರಿಂದ 18: 770, 19.770 ರಿಂದ 2120 25.00 ರಿಂದ 27 ಮತ್ತು 2986 ರಿಂದ | 54175 7057 
5.10: ರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇ.ನೆಂ. 43397) § § | 


'ಸಂಧನೊರು ತಾಲೂಕನ ಮಸ್ಥಿಕೇತ್ರದ 'ಪ್ಯಾನವನಸರು ನಮುರ ಮಕರಂದ ಈದ್ಭಾಳೆ'' 
|ಗತಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ೦80 ರಿಂದೆ 160 ಟಿ.ಮಿ.040 ದಿಂದ" 280) ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತಿ \ 


97 ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ.39773) ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -(೮.ನಂ.50191) "10124 | 1487 
ಪ್ಯಾ i 


ಪೂನ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಞತ್ರಿದ ಮಸ್ಕಿದುಂಡ' ಇಲಟನನರು' ಜಮುರ್‌ ಕರ್ನ್ಹು'730ಕಂಡ: 7 

ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.80 ರಿಂದ 160 (ಕಿ.ಮಿ.0.00 ದಿಂದ 0೨6). ; | 

98 [ವರೆಗೆ ಸಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ.39773) ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-(ಇ.ನಂ.50191) ; | 0.00 
} © 


ಸಿಂಧನೂರು ಪಲೂಕನ ಮಸ್ಥಿ ಕ್ಷತ್ರೆರ ಕಂಗಿ-ಗಂಡ (ಜವನ) ಕತ್ತಿ ಮೋ 30ರ ರಂಡೆ 
9 1400ರ ಪರೆಗೆ ಸುದಾರಣೆ. ss 119.82 
(ಅನುಮೋದನೆಯಾದ. ಬದಲಿ ಕಲಸು. (ಇ.ನಂ. 67541) 


ನಾರು `'ಹಮನ ಪನತ್ಠಾತ ವಳಗಾನೂರು ರಸ್ತೆ ಮೀ 5 


00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 22487 33.00 
(ಅನುಮೋದನೆಯಾದ. ಬದಲಿ ಕೆಲಸ) (ಅ.ಸಂ. 68185) 
ಸಂಧನೂರ ತಲೂಫ ಸಿಂದನನರು-ಬಷ್ನಾರ ಜಮುಕಸ್ತೆ 'ಕ.ರ್ಮ'13.00' ಕಂಡೆ H [ 

161 1690 ರಿಂದ: 2100ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತ | 1312 
|ಅನುಸೋಧನೆಯದ ಬದಲು ತೆಲಸು (ಇನಂ. 6898) re 


ನ ಪ - so `ಘಸೂಣ'ಮನ್ಥಾ ಕ್ಷತ್ರತ ಮಸ್ತಿ - ಆಳಬನೂರು ರಸ್ತೆ (ಜಮುನ) ನೀ 0.00” | 
"ರಿಂದ 18.00ರ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 

ಎಥನೂರು ತಾಲೂಕಿನ 'ಮಸ್ಯಿ' ಕ್ಷತ್ರದ' ತುರ್ಪಿಷಾಕ - `ಹ್ರಿಗುಡ್ಡ (ಜಿ.ಮು:ರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ: 

193 |9೦ದ 580ರ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಅ.ನಂ. 98241) 

ಸನನೂಡ ಇನೂಧ ಮನ್ಸ ಇತ್ರದ ಇನಗೊಕ-ಪ್ತಿನಿಡ್ಡ ವಯಸ 'ತುರ್ನಪಾತ ಮರೆ) ರಕ್ತೆ' 

/ಫಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ರಸ್ತೆ 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು: H 

104 475.00 69.77 


6 ರಂದ 


ಸರಥನನರು ತವನನ ಮನ್ನ ಕ್ಷತೆಡ ಬಮ್ಟೂರೆ-ಹ. ತ್ರಾಣ ಹಮ ಕತ್ತೆ ಕಮಲ 
'5.00ರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. | K 
105 | 475.00 69.77 


ಸಿಂಧನೂರು ಘಲೂಕಿನ 'ನಮಲೋಟ-ಮಹನಾಪೂರ ' ರಸ್ತೆ ಕಮೀ: 0.00ರಿಂದ 1.00ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುಹು. \ 
106 : 20000 29.38 
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300.00 
ದ LIS 
ರಾಯಚೊರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು We | : 3682915 
A ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗ NE 
” §  ಕನಕಗಿರ ಮೆತಕ್ಸೀತ್ರ £ 
ಗಂಗಾವೆತಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾರಾಬಿ-ಜೀಲೂರು ರಸ್ತೆಯರದೆ ಮೈಲಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಊಮೆಲಾಟಿಗೆ : 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 00೪ ರಿಂದ 1.08, ಕ. 4.00 ರಿಂದ 665. ಕಿಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 
1200 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ. 15.50 ರಿಂದ 17.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. IRE 
(41626) 
ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್‌.ಜಿ ಕ್ತೆಯಿಂದ ಬಹೆಗುರು-ಮರಳ: ರಸ್ತೆ 5ರ 600 ನಷ 506 ನ 
ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (65574) 208.70 
ಗಂಗಾವತಿ ತಾ: 0.60 ರಿಂದ 9.00ರ ರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
47.64 


ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ 'ಕನಕಗಿರಿಯಿಂದ'`ಯತೃಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಶಾ್ಯ' ಹೆದ್ದಾರಿ-30 ರವರೆಗೆ ವಾಯಾ 


'ಸುಭಾರಣೆ. (65575) 

ಗಂಗಾಪತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಪ್ಲಿ `ಕಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಆಯೋಧ್ಯ-ಡಾಣಾಮರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆರ್‌ಜೆ | 
ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 6.70 ಕಿ" ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ " 33 
{65351) 


ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂತಿನ ಕನಕಗಿರ-೮ಕೀರಿ: ರಸ್ತೆ 8:ಮೀ 0.00" ರಿಂದ 8008 'ವರೆಗೆ ಅಭಿವೈ! 
"ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (71436) 


208.7 


'ನೀರಲೂಟೆ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಕಿ.ಮೀ ೧.00 6ಂದೆ' 500 ವರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ' 004 
(97816) (2018-19) 


"ಗಂಗಾವತಿ ಅಾಲೂಕಿನ ಆರ್‌ಜೆ ರಸ್ತಿಯಿರದ ಬಿರಗೂರು ಮಕಳ ರಸ್ತೆ ನಯಾ: ಮುಷ್ಟೊರು ಕಮ್ಮೀ 
2.60 ರಿಂದ 800 ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97823) (2018- 200.00 
19} 


ಗಂಗಾವತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 


'ಗೆಲಗಾಪಕಿ ತಾಲೂಕಿನೆ'ಕೆಡೇದಾಗಿಲು-ಬುಕ್ಕೆಸಾಗರ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸಗಳಿಗೆ ಭೊೂ"ಸ್ಟಾಧೀನಕ್ಕಾಗೆ. k 


೩2.4) 


(51278) 

ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪಳೆ-ಕಿನ್ನಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-23 ವ್ಹಾಯಾ: ಕಲಕೇರಿ-ಹಟ್ಟಿ- 
ಕಾಮನೂರು-ಆ: ಬ್ಹಿಗೇರಿ-ಕೂಕಸಪಳ್ಳಿ pe ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.8 ಹಾಗೂ 14.00 ರಿಂದ 19.1 00 
ರಪರೆಗೆ' € ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (67385) 


ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪಳ-ಕಿನ್ನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 8.50 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ . 


'ಡಾಲಬರೀಕರಣ; (66194) : 44,04 
ಕೊಪ್ಪಳ ಈ ಇರಕಲ್‌ಗಡಾ-ಮುಸ್ಹಾಪೂರೆ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. 0.06 ರಿಂದ 6.70 ರವಕೆ ; 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (65486) : Ts6 


ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಆರಿಶಿನಕೇರಾ--ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮನಾಳೆ ರಸ್ತೆ 3ಮೀ. 0,00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ; 
ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (66173) 20 
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ಒಟ್ಟು! ೫15545 


440ರ 


60254 
4538.05 


1.45 


30.64 


6,22 


47.65 


10.35 


40.43 


ರಗತ್‌ ತಾವನ' ಪತನಾರ್‌ಮನ್ಯಡ ರ್‌ ರ್ಮಿ30 EE 

5 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (65855) | sk | sd 
ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕನ' `ನಸಸಲಾಪೂರ ವಂತಟಗರ ಮೀ 9೦ ನರರ ನರು ರ ಚಕ | 

;4 [ಅಭಿವದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕದಣ, (97741) (2018-15) ad GE 


ಪಃ ನ'ಕನಪ್ಪಳ-ಕನಾಳ' ಕಸ್ತೆಮರಿದ ಎಸ್‌ಹೆಜ್‌-23 ರವರೆಗೆ ವ್ಹಾಯಾ ಕಲಿಕೇರಿ- ಹಟ್ಟ | 
15 'ಸಾಮಸೂರ-ಕುಕನಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 20.00 ರಿಂದ 2650 ಶವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ. 1 350.00 5134 
[ಹಾಂಬರೀಕರಣ. 7432) (co1s-19) | 


ಅಗಲೀಕರಣ Ju ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97433) (ois 19) pi 200.00 | 29.34 


gy ಕುತ್ರ 


೫70 ; 3184 
| 
' ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ" ಹಿರೇಸೆಂದೋಗಿ-ತಿಗರಿ ರಸ್ತೆ" ಕಮೇ, 4:80 ರಿಂದ 860 ರಷರಗೆ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ 7 i § 
(66306) : 
| 4200! 6.16 
j | 3 
1 
ಹಪ್ಪಳ ತೂತಿನ `ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ" ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಂದ ಹುಲಗಿ-ಹಿಟ್ನಾಳ ಕಸೆ ಕಮೀ. "2:40 ರಂಡಿ j § 
1315 & 420 ರಂಜ 5.00 ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜಾಂಬರೀಕರಣ. (97425) (018-, i 


1 19) ; 400.00 58.67 


ಕೊಪ್ಪೆಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪತ-ಭಾಗ್ಯನೆಗರ-ಒಜನಹೆ್ಳಿ "ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳ-ನೈನಿಗಿಷ್ತ' ಕ್ತ ೬ 
240 ಶಿಂದೆ 5.70 ರವರಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97431) (2018-19) 1 | 
20; | 350.00. | 51.34 


ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ 'ಗಣೆಗೇರಾ-ಗೊಂಡೆಬಾಳ ಕ್ತ ಮೇ. 7.00 ರಂದ 2.00 ಕಷರಗೆ ರಸ್ತ ers 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕೆರಣ. (98115) (2018-19) 


2 350.00} 51.34 
 ಕೊಪ್ಪೆಳಿ' ತಾಲೂಕಿನ `ಅಳವಂಡ-ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 6.00" ರದ 9.06 `ಕವರಗೆ 'ರಸ್ತಿ'' 
5 ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97426) (2018-19) 25000 36.67 


Page36 


ತಾಲೂಕಿನ ದದೇಗಲ್‌-ಹಿರೇಹಿಂದೋಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 000 ರಿಂದ 175 ರವರೆಗೆ ರಸ 


ವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97427 (2618-19) 


23 200.00 29.34 
ತೊಪ್ಪೆ 'ಠಾಲೂತನೆ ರಾಷ್ಟೀಯೆ' ಹೆದ್ದಾಿ೨15 ರಿರಡೆ`ಹುಲಗ-ಶಿವಪೊಕ ರಸ್ತೆ ಜರ: 3 § Ke 
24 ರಿಂದ 650 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕೆರಣ. (97428) (2018-19) x00 ; 5134 


| ೊಷ್ಠಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಫವಂಡಿ-ಕವಟೂರು ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. 7.00 ರಿಂದ '8ನ6 ರವರೆಗ' ಸಸಿ. ರೆ ! 


25 (ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (9808) (2018-19) j 2714 
9 § 343.84 
ಕುಷ್ಠಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 'ಬುಂಜಲಕೊಪ್ಪ ರಾಂಪೂರ ರೆಸ್ಸೆ ೬ಮೀ ' 
35 0೦ದ 10.00 ರವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು. (65825) ಸಿ 
ನ್‌ ಷ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ" ಗುಡೂರ "೨ ಗಜೇಂಬ್ರೆಗಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1280" ರಿಂದ 180 ರ ವರೆಗೆ ; 
21 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು, (65819) i 10084 14.79 


l 
ನುಷ್ಟಗಿ ತಾಮಿಕಿನ ಗರ್ಜಸಾಳಿ-ಬಾಗಲಕೂಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಹದ್ದು ' ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ.13.00 ರಿಂದ 3400 


j 


28 ರವರೆಗೆ ಠಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (98087) (2018-19) 400.00 58,67 
ಕುಚ್ಚಗಿ ತಾಲುಕಿನ ಗರ್ಜನಾಳ-ಬಾಗಲಕೊಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಹದ್ದು ರಸ್ತ '5ಮೂ2400 ನಂದ 29007” ki 

29 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (98013) (2018-19) 1 58.67 
'ಸುಷ್ಣಗಿ "ತಾಲುಕಿನ ಗರ್ಜನಾಳ-ಬಾಗಲಕೊಟ ಜಲ್ಲಾ ಸಕೆಹದ್ದು ರಸ್ತೆ `8ಮೇ.29.60 ರಂಡೆ 3೩0ರ 

30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುಮ. (98014) (2018-19) : 400.00 58.67 
ಸುಷ್ಣಗಿ ತಾಲುಕಿನ ಗರ್ಜನಾಳ-ಬಾಗಲಕೊಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಹದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀಸ260 ರಿಂದ ಸರ? 

1 ರವರೆಗೆ ಠಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ. ಡಾರಿಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (98015) (2018-19) 875.00 69.68 
'ಕುಷ್ಪೆಗಿ ತಾಲುಕಿನ ಗರ್ಜನಾಳ-ಬಾಗಲಕೊಟ 'ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಹದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕ.ಎ.050 ರಿಂದ ೩600 : 

32 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (98016) (2018-19) 375.00 55.01 

ಕುಷ್ಟಗಿ ಈಲುಕಿನ ಜುಂಜಲಕೊಪ್ಪ - ರಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 480 ರಿಂದ 900 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ' 
33 ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (98017). (2018-19) 36:67 
| ಬಟ್ಟು 358.44 
§ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 

ಯಲಬುರ್ಗಾ ಶಾಲೂಕಿಷ ಮಲಿಗಳೊರು-ಹಿರೇವಡ್ರಕಲ್‌ ಡಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 1800 ರವಕೆ OT 

44 ಸುಧಾರಣೆ ಹಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ನೆಲಜೇರಿ-ವಟಪರ್ವಿ-ಕೋಳಿಹಾಳ-ಗುನ್ನಾಳೆ-ಉಚ್ಛಲಕುಂಟ) 3.50 


(64891) 
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ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆ ಕರ್ಮ 60 "ಕಂದ ೩70 ರವಿಕೆಗೆ ಸುಡಾರಣೆ' ; p 
; 7000 10:27 


(ಯದ್ಡೆಪ್ಪನಮಠ-ಬಳಗೇರಿ ) (66058) 


'ಹಲಮರ್ಣ' ತಲತಿನ ತನಲೂರು-ಮರಗಳೊರು ರಸ್ತೆ ಕಮೀ: ಎ 
12710 ರಿಂದ 32.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರೆಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೇಕರಣ. (ಹುಕನೂರು-ಗುಡ್ದೇಪ್ಪನಮನ--! an 179 
|ತೆಪ್ಪರಸನಾಳ) (64882) | 


36 


| 
ES Lo oc # 
ರನರ್ಗ ತಾನನ ಪಾತರಿ-ಉುಷ್ಠಂಪಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 50ರ ರಂದ "350 `ರವರೆಗ 2] | 
'ರುಡಾಂಬರೀಕರಣ. (64810) lt 
ುಿಲಬುರ್ಗಾ ನರೇಗಲ್‌ ರಸ್ತ'ನ್ಹಾಯಾ: ತೊಂಔಹಾಳೆ ಕಿಮೀ. 0.00 
38. (ರಂದ 300 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 8.00. ರಿಂದ 9.00 ರವರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. : 36 ! 5.03 
(64924) | | 
| 


7 ವಟು ಲ ನನಷಾಪಿ-ಕುದರಿಕೊಟಗೆ ರ್ತ ಪ್ಞಾಯಾ:ತಲ್ಲೂಹು-ಮದ್ದೂರ ಕಮ್‌ 
0 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (66063) H 
cuir ಮ ಪನೂಹ-ಅರನರಕತ್ತ ತಮಾ "50ರ ಕಂಡ" ರವರಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ವ್ಲಾಯಾ:ಗೌರಾಳ) (64815) 

'ಹನವಾರ್ಣ ಸಮನೀನ ಇನಗ"ಮಸಬಹಂಡನ ಕತ್ತ ಇಮೀ. 008 ಕಂಡೆ 5.50 ಕವರಗೆ' ' 
4 ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97386) (2018-19) 


ET A LE ES | 

ನರಟರ್ಗಾ ಕಾಲನ ಮಧೊಢ-ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ವ್ಹಾಯಾವೀರಾಪೊರ-ಟೆರ್‌ಕೇರ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. ! 

42 es ದಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, (97755) (2018-19) 110.00 | 16.14 
' i 


we 
15000 : ; 2347 

el ಎ ಸ —— 

"ಯಲಬುರ್ಗಾ `ತಾಪೂಕಿನ'ಯಡ್ಡೋಣಿ-ವಜ್ರಬಂಡಿ ವ್ಹಾಯಾ ಕ i f 
44 ಲಿಂಗನಬಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 750 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. | 47090 ' 24.94 

(2018-19) | 

'ಹನದರ್ಣ ನನನ ಇಟಗಿ ತವಾ ಪ್ಹಯಾ ನಿಂಗಾಪೊರೆ ಜೆಮುರ) ಕಮೀ ರ್‌ 
45 25 ರಿಂದ 800 ರಪರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (97768): (2018-19) 400.00 58.67 
46 ಕಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 800 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (831640) (208- 5) 400.00 58.67 
13 NETS f 35633 
46 ಕೊಪ್ಪಳ ವೆಭಾಗದ ಒಟ್ಟು 9807.11 1438.56 
508 | ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದ. ಒಟ್ಟ 10190653 1542.82 
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; 1019-20 ನೇಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಕೆ $054-04-337-0-01-160 (ಯೋಜನೆ) ಜೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನ: 


ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಪ | 


ಲೈ - ಸಾಮಗಾರಿ: ಪೂರ್ಣ... ಸರಿ ಪೋ-232-ಆಕೊ-2/: 
ಈ ಗೊಳ್ಳಲು ಜೇಕಾಗುವ. | 2013 ದಿ.2404.13 ರನ್ನಯ 
2 ಪ್‌ | ನಿಖರವಾದ ಮೊತ್ತ (5-9) 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 
ಬೇಕಾಗುವ ಅನುದಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಸಾಡಾ ನಧಾಗೆ 


_ ಸಾಡೆಂ ಮತತತ " 
 ಸೇಡೆಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮಳಖೇಡ ರಸ್ತೆ ಮಿ 100 ರಿಂದ ನ್‌ 
1 1765ರವರೆಗೆ ದಸ್ತ ಸುಧಾರಣೆ (ಸ್ಯಾಜಿನೆಟ್‌: ಕಾಮಗಾರಿ) 10.76 ' 10364 32.63 

| (ಘ.ಖ 5906) 
[ K ಒಟ್ಟು ರ್‌ 193.64 32.63 
1 ಸೇಡಂ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು 103.64 32.63 


'ಯಾವಗಿರಿ ವಿಭಾಗ 
” ನ್‌ ಔೆಹಾಪೂಃ ರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 
ಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರೆಪೂರ-ಗೋಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1400 ರಿಂದ 


| 220ರ ರಷರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಶಹಾಖೊರ-ಸಿಂದಗಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಮಖಂಡಿ i H ಕ { 
'ಾಯಾಃ ದರ್ಶ್ತನಾಯೂರ, ಹಾರನಗೇರಾ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣಿ(ಹೊಸ ೫ mr 
ಕಾಮಗಾರಿ) 
Ki § 27.14 
2714 
ಮ 'ಜೀದರ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 
, ಅಟಗುಷ್ಪ ದಿಂದ ಡೇಡುಳಪೇಡ ರಸ್ತೆ ತನೀ 0 ನಂದೆ 1430 ಸ 
ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ fa 
SSSR ಒಟ್ಟು ಬೀದರ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರ 200.90 6297 i 
AN p ಭಣ ಮತೆತ ನ ನನ 
, ಸೇಸರೆಜವಳಗಾ-ಅಳವಯಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 13.00 ರಿಂಡ 1800 ವರೆಗೆ ; UT : an 
ನವೀಕರಣ 
 'ಕಮತಾಡಾ-ಹಾಲಹಸ್ಳೆ 'ಬಾವಗಿ ರಸ್ತೆ ಸಿಮೀ 13.50 ರಂದ 1600 BS 
3 ks . 5.) 
ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ತ a 
k KI ಒಟ್ಟು ಭಾಲ್ವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ $497 20.46 
ಔರಾದ್‌ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 
, :ಶುಶನೂಡ-ದಾವಲಗಾಂಷ ರಸ್ಕೆ ಕಿಮ: 2000 ಬಂದೆ 28.00 fs 33 
"ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ 
ಹೇರ್ಡಾ - ಗಂಗನಬೀಡ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 8.00 ವ f 1 
A ೀಡ್‌ ರಸ್ಥೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 8.00 ವರೆಗೆ ie i 
ನವೀಕರಣ 
2 § ಒಟ್ಟು ಔರಾದ್‌ ಮೆತಕ್ಷೀತ್ರ: 16.70 
| ಹುಮನಾಬಾದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ: § § 
ಹುಮನಾದಾದ-ಮಾಣಿಕನೆಗರೆ-ಘೋಡವಾಡಿ: ವಾಯಾ ರಾಜೋಳಾ. 
4 ಸುಮನ 'ಣೆಕನಗರ-ಘೋಡವಾಡಿ. ಾಯಾ ರಾಃ 160.00 3145 


'ಘಾಟದೋರಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ೧.00 ರಂದ 2.76 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ 
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ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಗಾರಿ-34 ರ ಹೊನ್ನಲ್ಲಿ'ದಿಂದ ಸಿಂದಬಂದಗಿ ವಾಯಾ 
7 ಘೊಡವಾಡಿ, ಹುಣಸನಾಳೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 730 ರಿಂದ 18.40 ವರೆಗೆ 
'ಸವೀಕರಣ 


400.00 


125.94 


ಸೆಂಚಣರು ಶಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಘಟ್ಟದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರಿಷದ್ದಿನವರೆಗಿನ ; 
ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಓಬಳಾುರ-ಬುಡ್ನೇನಪಳ್ಳ-ಸೆಲಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ-ಮುತ್ತಾಜನಪಳ್ಳಿ 
|8ಮೀ೧.೦0 ರ೦ದೆ 235 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ8.49 ನಿಂದ 1350ರ ವರೆಗೆ: 
'ನವೀಕರಣ; 


300.00 


94,46 


ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2,00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಮರು 
1 ಲಂಗ ಮಾಡುವುದು(66246)(ಸಿಂಗಲ್‌ ಲೇನ್‌)(67974) 
t 


 ಕತಟನತ್ಳ ವನಾನಿ ತರಂ ಪಾಪ್‌ 125 0.39 
ಮಾರ ಗುಂಡಗಕ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಿ.ಮೀ. 2.90 ರಿಂದ, 4.00 ಹಾಗೂ 
2 700 ರಿಂದ "10.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀತರಣ 
'ಮಾಡುವುದು(66268)(ಸಿ೦ಗಲ್‌ ಲೇನ್‌(67974) 
z ಒಟ್ಟು 125 033 
2 ಹಡಗಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು 125 0.39 
1 ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು | 1213.70 382.14 


ನಕ್ರ 


2019-2ರನೊ ಸಾಲಿಗೆ ಎಸ್‌೩ಹ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆ ವಿವರ (8CP} 
5058-44-337-0-01-422- ಬೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್‌ ೩ ೩) 


'ಕಮಲಾಯೂರ ಮುಷ್ಯ'ಸನ್ರೆಯಾದ ವವನಮಾಳ ಧತ್ರಿನಾಯ್ಯ | 
apie 'ಅಂಲಂಕ್ಯೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ ಹಗೂ ಸಾಟಳಗಿ. ಮದಿಸಿದ | | 


0 'ಸವಳ್‌ಗಿ ತಉಂಚಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ -ಮಣಸೆಂ- 99143 [XY | 
' } 
ಬ ಮ ರ ( 
'ಆಳೆಂದೆ" ಹಾಲೂತಿನೆ ಮಷ್ರೆರಗಸಿಂಬ್‌ ಫಾಂಣಂಬಿಂದೆ 
|ಮುತ್ತರಗಂಂವೆ ಭ್ಯಮದ ಬರೆಗೆ ಸಂಖಸೇ ರನ್ರೆ ನಿರ್ಮೇಣ- “| 0 | 
|ವಇಸೆಂ- ಇಂತಅ | | | 
ES ed 
FON-04-331-0- ಳದ ತಂಲೂತಿವೆ ಲಾಡಟಿಂಚೋಳಿ ಶಾಂಡಂದಿರದ | | 
422 (ಎನ್‌ |ಲಂಡಟಿಂಬೋಳಿ ವರೆಗೆ ಸಂಘಳೇ ರನ್ಲೆ ನಿರ್ಮಣ-ವಣಸಂ-! 000 


ಹಪ W 
S04-04-317-0- H 
'ಅಳಂದೆ ಸಾಲಾಕಿನ್‌ ಗಾಯೆಮುಳ ಇಂಂಚತದಿಂದ ಪಿಲೂರೆ j 


h | p like ನ್‌ [ಗಿಮದ ಬರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರನ್ಲೆ ನಿಮರ್ನಿಣ-ವಇಸಂ- 810. i | 
ಕಲಬುರಗಿ ಬ್ರಮಿಸಣ | 94-337-0- [ಕಲಬುರಗಿ ಫ್ರಮಿಣ ಮತಳ್ಳೀತ್ರದೆ ಸಂವಳಗಿ ಬಾದಾದಾದ F 1 
5 4೦ (ಎಸ್‌ |ನಂವಳಗಿ ಬ್ಲಮದೆ ಬರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರೋಣ- i 0.00 
ಸಪ)  ವಣಸಂ- ೨9 F } 
ಮ್ರ [ಕಲಬುರಗೆ ಅಲನ ಇಳಂದೆ ನನ್‌ ರಸದ 7 
[ಸೆದಸರಾಮೇಶ್ವೆರ ವಗರ ಬಂಂವಣಿ ಹಾಗೂ ರಿಂಗ್‌ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟೆಳಿಯೋಸ್ಕ್‌ ಅಂಮತಿರ್ಭ ನಗರ ಬಣಂವೆಳೆಗಳಿಗೆ 
sis8-484-327-0- 6ನ, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಳಂಧ ರಿಂಗ್‌ ರೆಸ್ಟೆಯಿಂದ 
‘ 0-422- (ಎಸ (ರಪೇವ ಗಾಂಧಿ ಆಶ್ರಯ ಉಲೋನಿಗೆ ಯೋಗುವ ರಗೆ, 24 ಈ 
ಸಿಪಿ] 'ಅಂಬೆಟ್ಕರ ಅಶ್ರಯ ಕಲೋನಿ ಜತಗೂ ಹುತ್ತಮುಷ್ತೇಲಿನ | 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿಮಾಣ ಂಮಗೀರಿ-ಪೆ:ಇ.ಸೆಂ:- 100427 | | 
ಭಾ ಮ _ { SE ಮ 
ಕಲಬುರಗಿ ಅತಲೂಕಿನ ಸಂಪೋಷ 6ಯೋನಿ ಮುಖ್ಯ 
೫-33-0] ೆನ್ಲಿಂರಿಂದ ಹೇ ಮೈದಾನ 6 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಬಯ 
7 0-- (ಎಸ್‌ | ಮಿಲೆನಿಯಂ ಶಲೆ ಅಂಗೂ. ಛೋಗೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ನುಕ್ತೆ 24080 0.00 
೩ ಪಿ) ಮುತ್ತಲಿನ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಡ್ರೇಸ ಜಂಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಇಂಮೆಗಾರಿ 
SW R Bi ಗ E ale 
[ಜೇಚರ್ಗಿ MSRM-337-0- |udೇವೆಸಿನ ಹಂಲಟಕಿನೆ ಕಲ್ಲೂರ ಧ್ಯಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ] 
p [ಮಕ 4-422- (ಎಸ್‌ [88ಟೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಟ್ಲಿ ೧ಮಗಾರಿ-ದ.ಸಂ- On ow | l 
pi ಹಿಪಿ) 00627 L IR 


= +- 
SOIT ವಗ. ತಬೂಕಿಲ ಮಳ್ಳೆ ಲ್ರಮದ ಹರಿಶಿಷ್ಟ ಜಂತಿ | 
'ಕಂಲೋನಿಯುಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಟ್ಕಬ್ಬಿ ಕಾಮಗಂರ -ವಇಸಂ- ino 000 
೦೦೮೮3 


$0%-00-937-0- [edhe sews ಬಂಕ: ಧ್ರಮುದ್ದ ಚರಿ ಜಂತಿ 
40 |ಮುಸಣ್ಟೀತ್ರ ೧೬-422- (ಎಸ್‌ [ಂಂಯೋವಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಜಮಗಂರಿ -ವಣಸೆಂ- toy 000 
ಸಿಪಿ) tose 


NS ee pee ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀನಿ ಸರಡಗಿ: ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ | | | 

inl '0-22- (ಎಸ್‌ (ಜಾತಿ ಕಂಲೆಖನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ೭ಮಗಂರಿ - | a | 
ಸಿ.೬)  |ಪಣಸೆಂ- ೦೮೧೮ | | 

St Se ಒಮ ಅ RSE 

If ಅಘಟಿಲಯೂರ 7-0 [ಭರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೌಡಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ, ಬಿವಿ | 

| 4 ಆ ಯ (ವನ್‌ |ಟಂಶಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ. ರೆ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. - |: 000 

| ಟಕ ಸಖ)  !ವಣಪರಿ- ಲಂಕ | 

ಅಭಜಟಪೂರ 37 [ಅಭಟಲಮೂರೆ ತಾಲತತಿನ ಅರ್ಜುಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಶಿಷ್ಟ 

3) ನ [೧ಬ (ಎನ್‌ ೇಂಸಿ ಸಾಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಲಿ ಸಾಮಿ ಎ | 4 | 

| | ಪಿ) [ಪಣಸಂ- ೦೦೦ರ ] 

[3 IN ಹಟ್ಟು) 228005 0000 { | 


3ರರ ಸರೆ pan 2019-20 ನ 3 


[FT 

¥ 
[2 
[Cl 


ಲೆಕೀರ್ಪಿತೆ 


ಾಮೆಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


2419-20ನೇ 
'ಸಾಖಿನ ಆಮಬಾನ 


[1 


'ಕಲಮರರ ದ್ವಾರಾ ಮತ ಕ್ಷತ್ರ ಕಾಲ್‌ Ey 


S054-4-337-0- 
1 | ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಸೀಣ (0-4೨- (ಎಸ್‌ 


ಸಿಪಿ) 


'ಸವಮರಗ ಕಾಮಾನ್‌ ಸಾನನೂರ ದಿ ಗ್ರಾಮದ ವಜಾತ 
'ಬಡಾಣಿಗೆಳಲ್ಲಿ ಒಳ 'ರಸ್ಟೆಗಳ ನಿಮರಿಣ, ಊಟಿನೊರ ಡಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಶಕ್ತಿ ವರದ ಪ.ಜಂಶಿ ಬಚೂವಣಿಗೆಳಲ್ಲಿ 
ಮನೆವರೆಗೆ ಕೋಟಿಮೂರ ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ತಿಮ್ಮಾಪುರ 
'ಲೇಔಟಿವಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಜಸಗೊ ವಾರ್ಡ ನಂ 54 ರಲ್ಫಿ ಬರುವ ನಂದಿನಿ 
'ಯೋಖೆಲ್‌ ಹಿಂದುಗೆಡ್‌ ಮಕಲಿಂಗಪ್ಪ ಳೆಂಬಾವಿ ಮಠ 
'ಮೆವಯಿಂದೆ ಮುಖ್ಯ ರೆಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿಮರ್ಕಿದ. 


[ಪೊಸ ಕಾಮಗಾರಗತು | 


[NT 


19000 


S0A4-04-337-0- 
2 | ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಟೀಣ 101-422 (ಎಸ್‌ 


ಸಿಎ) 


ಸಮರನ ನಾಮಾತನ ನ ಸುಲ್ದಾನಮರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಲ 
ನಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಬಜಾಬೆಟೆಯಲ್ಲಿನೆ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ" ನಿರ್ಮಾಣ, 
[ನಂಟ ಸುಲ್ತಾನಪುರ. ಗ್ರಾಮದ ಯೋಲಿಸ 'ಕ್ಪಾಟ್ರಿಸನ ಪ.ಜಾತಿ 
'ಬಡಾವಳಿಯಲ್ಲಿವ ಒಳ: ರಸ್ಟೆಗಳ: ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಲಬುರಗಿ: 
'ನಡರದ ಲಂಗೂರ ಖನುಮಶನ (ನಿಜಾಂಪರ) ಚ.ಜತ 
'ಬಡಾವೆಣೆಯಲ್ಲಿವ ಶಳ ರಸ್ಟೆಗಳ ನಿಮರ್ಯಣ. 


ON 


190.60 


5054-08357 
3 | ಕಲಬುರಗಿ ಡಕ್ಸೀಣ | -422- (ಎಸ್‌ 


ಸಿಪಿ) 


ವಮನ ಹಾಲನ ಇಡಣ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ 
'ಬಣಅವಣಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ. ಡೆಸ್ಟೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮೇಣ, 
'ವಾರ್ಡ.ನಂ.3೬ರ ಬಿಲ್ಬಾಹುರ' ಕತಯೋನಿಯ ಮಂಬುನಥ: 
'ತೆಂಬಂವಿ ಮಖೆಯಿಂದ ರವಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ 
ತಿಸ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾದಾ, ಬಾರೇ ಆಂ.ಸ8 ದಲ್ಲಿ ಹೆಮುಮಾಬೆ ನೆಣರದೆ 
[ಪಾಂಡ ಈತ್ವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪುಲ್‌ಸಿಂಗ್‌ ಮನೆಯವರೆಗ 
ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವತರ್ಚ: ಪಂ 52 ಛಲ್ಲಿ ಪಂಚಶೀಲ 
ನಗರದಲ್ಲಿ ಳ:ಇ.ಬಿ ಳ್ಯಾಟೈರ್ನನಲ್ಲಿ ಒಳ 'ರಸ್ತಿಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಾರ್ಡ:ನಂ.55ರ ಎನ್‌.ಜಿ.ಒ ' ಬಟಕವೆಣೆಯ 
[ಸೇಮಂಲಂಲ ಮಂದಿರದ ಎದುರುಗಡೆ 'ರೆಸ್ಟೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 


17643 


17643 


[) 


ಶರಢ 3) 


ರತ 


ಕರವರ ಗನ್‌ ಮತತ 


5054-04-337-0- 
1 0i-42- (ಎಸ್‌ 


ಸಿಪಿ) 


ನವನ ತಾಲಿನ ವವಧ ಗ್ರಾಮದ ದೇವೂರ ಜೆ 
'ಕಡಬೂನೆ, ರಗ್ಗನಮರಡಿ, ಕುಮಿವಂಡಿ, ಯಕ್ಕಂಚಿ, 
'ಭೂಸಣಗಿ, ಾಜಲಖೇಡ, ಆಲಗೂಡೆ, ಳಲ್ಲಜಂಗರೆಗರ, 
'ಭೂಪಾಲತೆಗಮೊದ,: ಅಂಹಪವಾಳೆ, ಬಾಚನಾಳ; ಮರಗುತ್ತಿ 
[೧್ರಿಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ರಸ್ತ ಮತ್ತಿ 
[ಚರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


೩3೭೩6 


432.46} 


ವಮನ 
'ಗ್ರಿಮೀಣ 


50S4-08-337-0- 
2 042- (ಎಸ್‌ 


ಸಿಪಿ) 


ಗನ ವಾನ ನರ ದವಾ ಮಾಡ್‌ ನರಳ 
ತಿಡ್ಲಿಸಚಕೆ. ಪಟಿವಾವಾ, ಧೋರಜಂಬಣ್ನ, ಹೆೊನ್ನಲ್ಳಿ ಗೊಬಸ್ಥರವಾಡಿ, 
'ಧೊಂಯಾರ. ಭೀಮನಾಳ, "ಯೊಗಳಳುದಾ. ನಾಗೂರ, ಬಂವೆದದಿ ಬಿ. 
|ನವನಿಡಾಳ. ಓಕಳಿ ಕಮಲಾಪೂರ; ಶೀವವಗಿ, ಸಾಳಗೆನೂರೆ ಪಾಂಡಾ 
'ವಾಜಾನೋಟಿನೂಡ, ಶ್ರೀವಿವಾಸೆ ನರೆಡಗಿ ನಂದೊರೆ' ಬ ಪಾರಾ, 
[ಮಣ ವರಿಶಿಚ್ಛ ಬಾತಿ ಓಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಲ. 


432 


$48.46 


ಸನಾ 


sepaction plan 2019-20 Fifa: 


{ —l3e- 
[ಕಲಬುರಗಿ ತ೬ಲೂಕಿನ ಬಾಮಜ ಟಗೆಟೆದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮ್ರು 
"ಅಂಬೆಡ್ಕರ “ಪ್ರತಿಮೆಯ `ಎಜುರುಣಿಡೆ ಸಸು"ರಸ್ಟ್‌" ಮತ್ತು" 
ಚರಂಡಿ ಸಿಮರ್ಶಿಣ. ಅಟುಣತರಿ, ಅಂಜೇಪ' ಛೊಳ್ಳುರೆ' [ 
| ಮನೆಯಿಂದ ಆರ್‌.ಟಿ. ಕಛೇರಿ ಕುಂದುಗಡೆ ಬಾಡೀ ವಂ. | 

[ನದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಠಣ್ತಿ ಮುತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮೀಣ: ಉಂಮಗಾರಿ, | } 
ನಾಯಂ ಬಗೆರಬೆ ಬರೇ ನಂ. 43: ರಲ್ಲಿ ಸಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಡನಂಡಿ ನಿಮರಣ ಆಶಮಗಾರಿ ಶಿಎಂಚಿ ನಗಲೆದೆ ವಾರ್ಡ % [oN ] 
ಪೊ. 7 ರಲ್ಲಿ ಹಸಿ ರಸ್ತೆ ಪುತ್ತು ವಿಮರ್ಕಣ ಕಾಮಣರ್ಲಿ ಭೀ | 
ಅಷ್ಟಗಿ ಮನ್‌ ವಾಚ ವಂ: 30ರಲ್ಲಿ ಸಸ ರಸ್ಲೆ ಮತ್ತು 
H |ಟನಂಡಿ ನಿಮಜಣ ರಂಿಮಗಂಕೆ,ಎಸೌ.ಎಮ್‌, ತೈಒನ್ಲಿ ಂಲೊನಿ H 
{ 'ಎಂರ್ತ ಬೆಂ. 19ರಲ್ಲಿ ಸಸಿ ದ್ಲೆ ಮತ್ತು ನಿಮಾಣ | | 
'ಕಯಾಂರ, ಫಲ್ದರ್‌ ದೆಡ್‌ ಇಲೊನಿ ವತರ್ಜ ವಂ, ೨3 | | 
'ಮೇಟ್ರಿನ ಹೂರ್ವ ಮಹಿಳಂ ವಸತಿ ನಿಲಯೆಳ್ಳಿ ಕರಲಂಡ 
'ಬಂಲ್‌ ನಿರ್ಮಣ ಉಉಮುಗತಿರಿ. 


S04-04-337-0- 
1 |ಕಲಟುರಗಿ ಉತ್ತರೆ 101-422- (ಎಸ್‌ 
ಸಿಪಿ) 


YE | ಸೂಲ ನತ ಕ್ಷತ್ರ 
ಬಘಟಲಮೊರ ್ಲ ಘಣಲಯೊರ ಪಾರಾ ಭತರ ಹಡಗದ ನವರ 
'ಮತೆ ಕ್ಲೇತ್ರೆ [ಭಟುಗಳ ಹರಿಆನಬಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿದುರಣ, ಮಸ್ತು 


'ೊಬ್ಬುರ್‌ (ಭಿ) ಗ್ರಾಮಬ್‌ ರಮೇಶ ಉಪ್ಬಾರೆ ಮನೆಯಿಂದ 
ಪರಮೇಶ್ವರ ಮಂಗ ಕುಬುಸ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ: ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಟ್ರೇನ್‌ಿರ್ಮೀಣ, ಅಂವಖೂರ ಗ್ರಮಲ ಮಂಂಗೆಬಾಚೆ, 
S337 ದೇಸಂಯಿ ಕಲ್ಲುರ ಗಮದ ಸಡಳಟಾಸೆ ವೃತ್ತದಿಂದ 

1 ೧1-422- (ಎಸ್‌ |ಮಂಯರ ಓಣಿ, ಬಣ್ಣೂರು, ಸೊನ್ನ ಹೊಸ ಬಡೂವಣಿ, 
ಸಖಿ) ಚಿಂಚೋಳಿ, ಉಚ, ಶಿವೂರ. ಕರಜಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ 
'ಹರಿಬನಬಾಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿಮಂಂಣ ಕಂಮೆಗಂರಿ 


KM ನ 
CT OTE 
'ನಿಂಬರ್ಣ, ಕುಡಕಿ, ದಂಗಂಖೂರ, 'ಸಂವಳೇಶ್ವರ, 'ರುಳತಿ (5), 
'ಜೋಳಂ (ಬಿ), ಶಿರೂರ (ಟಿ), ಜಂಬಗಾ (4), ಜಿಂಬಗತಿ. (ಆರ್‌ 


} 
| 5054--337-0- |ಮುದ್ರವಂದಿ, ಜಪಳಗಾ (ಜೆ), ಮಾಂಗೆ ಓಡ ಯೆಬಳಿ, ನಿಂಬಣರ: 
ಅಳಂದ ಟುತ' 1 


KS 0-422- (ಎಸ್‌ ಊಂ, ಸಂೋಳಗಿ" ಪಾಂಚ, ಜಿಂಬಗಜ (ಆದ್‌) ತಾಂಡಾ. ನಜ pe 
'ಲ್ವೀತೆ ಸಖ) |ನಾದಲಹರೆ ಕಂಡಾ ಮನ್ಸು ನೇವರ ಬಗೆ ತಂಡ 
[ವಳೆಂಡಬಾದಿ: ಪರಿಶಿಷ್ಚ "ಜನಿಸಿ ಉದೆಡೀವಿಯ ರಸಗಳಿಗೆ ಹಿ. ಸ. 
ರಳ್ಲಿ ನಿಮಹಃಡ-35761 
2 ಮ್ನ [A 
1; 10.351 
HE ಕಾ 


569 ೩8ಂಗ ಭಂ 2013 20 Pa! 3 


208330ನೇ 


92- (ಎನ್‌ 


ಸಿ.ಪಿ) 


ಭವನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೋನಹಿಷ್ಠಗಾ 
ಗ್ರಾಮದ. ಶಾರದಾಜಾಯ ಮನೆಯಿಂದ "ಕಿವಷ್ಟ ಪಾಡಿ 
ಹಾಗೂ ನಿನಿಂಗೆಸ ಹುೆಯುಂದ ೫ನ 


6p 2ರೆಂಣ ಭಗ 2013-20 Fa) 


ತ್ರೈಸಂ ತತ್ರ ಬೆಕೀರ್ಟಿಕಿ ತಾಮನಾರಿಯೆ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೆಸತೆ | ನ ಅನುದಾನ ಷರಾ 
[Wl $ 3 3 EE EI 
ನಾರ್‌ ನಥ ರಾ ಹಾಗ ಹಗ ಫಾಂಡಾ 
ಕ್ನೇತ್ರ 'ಲಾಡೆಚಿಂಡೊಳಿ, ಟಿತಲಿ, ತಂದಾಕವಾಡಿ; ಸಾವಳೇಗ್ವೆರೆ. 
ಖಜೂರಿ. ನಿಂಬಾಳ, 'ತಿರ್ಥ, ಸಾಲೆಗಾಂವ, ಬೆಡೆಗಾ, 
|ಕದಗಂಚಿ ವಲಿಕ ಕೇನಿ' ಅಣೂರ . ಧರ್ಮವಾಡಿ, 
'ಬಿಜೆಲಗೊಂಡ' ತಾಂಡಾ, ನಿಂಬರ್ಗಾತಾಂಡಾ, ಜೀರೋಳ್ಳಿ 
[ತಾಂಡಾ ಬೆಣ್ಣೂರೆ ತಾಂಡಾ, ಸೇವಾನಗರ ತಾಂಜಾ, 
5054-04370 ನಸ್‌್‌ವಫ್‌ ತಾಂಡಾ. ಕೊಡಲಹಂಗರಗಾ, ನಂದಗೂರ. 
1 ಂ-22- (ಎಡಾ ರುದನಾಡಿ. ಕಡಗಂಚವಡ್ಗರ ಓಣೆ. ನೆಹರು ನಗರ ತಾಂಡಾ, pe 
೩)  [ಥಂಗಾಷೊರ ಪಡ್ಡೆ ಓಣಿ ಮತ್ತು ಥುತ್ತರಗಾಂವ. ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
[ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
| 45058 
2 461.33 
| OS 
'ಈೇವರ್ಗಿ 'ತಂಲೂಕಿಸ 
[ಐ] ಮಲ್ಲು (8) ಗತ್ರಮದ ಮುನೆಪ್ಪ ಯಳಬಂರೆ ಮನೆಯಿಂದ 
ಬಾಬೂ ಅಗಜೀಪನರಾಮ ಕಟ್ಟಿ ವರೆಗೆ, ಬಸ್ಯ ಸಂಳೆಗೇರಿ 
'ಮಟೆಯಿಂದ ಭೀಮ 'ನದಿವರೆಗೆ ಮರಿಟ್ಟ ಮ್ಯಗೇಂ ಮುಟೆಯಿಂದ' 
ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ, ಬಾಬೂ ಆಗಟೀವನರಂಮ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ. ಭೀಮಪ್ಪ 
ೈಮನವರೆಗೆ' ಮುತ್ತು ಸೈಬಣ್ಣ ಯಳಖಂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಮದೆಬ್ಬ 
ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಅ) ಹಿಟ್ಟಿರಣ (ಎಸ್‌.ಎನ್‌) ಗ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಲಸೆಯಿಂದ 
[ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಾಸ್ಟಲ್‌ ವರೆಣೆ ಸಿಸಿ ರೆನ್ತೆ ವಿಮರ್‌ಣ. 
ಹ) ಖಂಡತ ಅಂಣಂದಿಂದ ಗೊಳಕ್ಯಳ ಲ್ಲೆ ಕೊಯುದ 
| 5054-4-331-0- [ತನೆ ವರೆಣೆ ಹಡಿ. ಹಾಗೂ ಸಿಹಿ. ದೆನ್ಜೆ. ನಿರ್ಮೇಗಿ, 
೪ ಜೇವರ್ಗಿ ಮಶರ್ಳೀತ್ರ 101-422- (ಏನ್‌ 19) ಕೋಳಳೊರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ರಾಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂಬೂ 100 100. 
ಸ&)  [ಅರಳಗುಂಡೆರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ. ಶರಣಪ್ಪ ಹಂದನೂರೆ ಮೆಸೆಯಿಂದ 
ಜೀಯ. ಪದಿವೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ವಿರ್ಮಾದ. 
'ಇ) ಳೋಟಾಳ' ಗತ್ರಿಮದ ಸುಂಡೆರೆ ಮರ್ತಂಡ. ಮನೆಯಿಂದ 
'ಮಲ್ಲಿಳಾರ್ಜು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಹಿ. ದನ್ಲೆ ನಿರ್ಮಣ: 
'ಈ) ಮಂದೇಬಾಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ' ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ 
'ರಸ್ಲೆಯಿಂದ' ಚಂದ್ರಾಮ ಬುಟ್ಕಾಳ ಮನೆವರೆಗೆ “ಕುಪಣ್ಣ 
'ಆಲೆಳೆಗುಂಡಗಿ 'ಮನೆಯಿರದ 'ಬಸೆಟ್ಟ, ಅರಳಗುೂಡಗಿ `ಮನೆಯವರೆಗೆ. 
ಮಸ್ತು ಅಂಬೇಚ್ಛರ ಭವನ ಡಿಂದ ಗುರೆರಾಂಜ: ದೊಡ್ಡಮನಿ 
'ಮೆಯನರೆಗೆ ಸಿಸು ಡಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಎಫ್‌) ವಸ್ತಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ. ೪ಂಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ 
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ETE ತನನ್‌ ಪರರ ನನನ ಇವಾ ನಾನ್‌ 
1 ಚಾಹಂ |0-52- (ಎಷ | ಮವನ ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ ಕಾಮನಾರಿ 1500 00 
ಸಿಪಿ) 
ES RSE 
05-4357 ತೋವನಿಯಿಂದ ಖೇಡ ಶೀರೂರ ವರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾವಾಗಾರಿ 
2 ಚಿತ್ತಾ 101-422- ಎನ್‌ |£ಮು ೧೦ರ ರಿಂದ ೩00 ವರೆಗೆ 21230 (600 
ಸಿಖ) 
೯ ವರಾ 3 3T 
ವರಾದಾರಾ ನ್‌ ನಾಸ್‌ ಗಾರ್‌ ದವಾ 
3 ಚತ್ತಾಮರ  |0-2- (ಎಸ್‌ ನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ೩.೨, ಮತ್ತು ಸ) ಫರ್‌ 20.00 pe 
ಸಮ) 
f= ಧಕ್‌ ್‌ 
oid has 
4 ಚಿತ್ತಾಪೂರ 101-472- (ಎನ್‌ ಸ್ನ if 5000 ಸಂ 
ಸಿಪಿ) 
00೪3370 [ಕಂದ ನಗಲು ಸಾದರ ವು ಬವನ ವು 
5 ಬಣ್ಣವೂ [0-42- (ಎನ್‌ [ನ್‌ ಈ ಸಯ. ಅಭಿಷೃಲ್ಪ'5 10.00 soo 
ಸಿಪಿ) 
ಸಾ ಸಾನ್‌ ವಧ ನ್‌ SS 
5054-04-977-0- |ಕಾರೋನಿಯಿಂದ ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌125 (ಫೆಶಾಬಾದ - ಜೀವರ್ಗಿ) ಮುಖ್ಯ 
p ಚಟ  |01-422- (ಎರ [ಸವಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ po io? 
ಸಿಪಿ) 
IE EX] 
7 'ಚಿತ್ಯಾಮೊರ ಮತಕ್ಷೇಶ್ರದೆ ಒಟ್ಟು 943.68 83245 
ತೊರ ಮಣ್ಣ 


y FH 'ಚಾಶೊಢಿ ಉವನಿಭಾಗ EE! 


207-18. 


50SA-04-337-0- 
| [ಿರಿಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂನಾಮೂರೆ.ಏಂದ ಗಡಿಲಿಂಗದಳ್ಳಿ 
1 [wodaee [0-22 (oನ್‌ [ರ ನ್ನ ನಮುಜಾ 10209 9 | ಮಾರಿ ಟುಗಿರದೆ. 
ಸಿಪಿ) ಕ 
ITE ತಾಹಿಯಿನ ಚಿಮ್ಮನಟೋಡ ಸ್ವಾದದ: ವಡ್ಡರ! ಮನೆಯಿಂದ 
KB ಾೂತಿನ ಟಿಮ್ಮನ ಗ ಡರ: ಮನ 
2 [ಜಂಚೋಳಿ aia lg ದೆ ಅನ ನಿಮಾಣ 507 Ee) so ಕಮರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
{- 
I ತಾಲೂಕಿನ ಪತ್ತೊ ಗ್ರಾಮದ ಗೊರ ಸಸ್ವಡೂರ 
'ಚಂಚೋಳ ತಾಲೂ: ದ ಗೊರಿಯಿಂದ ಪೆಸ್ತಃ 
ಚ 2ನ (ಎಸ್‌ ಸೆನವ ೧3 ಸ್ವ s ಮು 
3 ode 02 (ವನ್‌ A 5400 [7 'ಅಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಸಿಪಿ) kp 
3054-0433170 
4 ಚಂ 61-22-. (oನಾ | ರಹ ತಾಲೂಕಿನ. ಚೆಂಗಬಾ ಹೊನ್ನಬಟಿ.ತಾಂಡಾಕ್ಯ ಸಂಭರ್ಕ ರಸ್ತ 00 sm [wore wo. 
[ನಿರ್ಮಾಣ 85982 
ಸಿಪಿ) 
ಲಿ ತಾಲೂ. ಯನ್ನಿ ತನಿಡಾದಿರದ ಶಿರಸನ ಬಗಡಿ 
"ದೋಳಿ ತಾಲೂ! ್ನ ನ ಬು 
3 ue RA] ವ್‌ [ನಾರಿಡಾದ ರಸ್ತೆಯ ಗಾಲೆ ಬ್ರಡ್ಜ-ಕ೦- ಬ್ಯಾಬೇಜ್‌: ನಿರ್ಮಾಣ: 94203 ಪ | ಮವ 
{ 
SOS408-337-0- 
[Re loi: (on 2800 soon ಶನಮಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಸಿವಿ) 
poe 
7 - (ಎನ್‌ 500 07 [ಸಾರಿ ಮುಗದಿದೆ! 
ಸಿಪಿ) 
ಎ PACKAGE Construction of Reads at Varicus Villages 
| SOA 4 onkatapur, Kodli hands, Salabiranalli cross 
s [oie 422 (ar | Goudapgodi Vise Saangatincer thanda} in Ciinchol ಚದರ, ೫ [ತಾವು ಮುಗಿದಿದೆ 
wa)  {Ssluka, Dist Kataburagi under 5054 SCP for tic jeer 


56 ೩೦ಬಿಂಗ ಗಡಣ 2019-20 ನinial 


ಹ್ನಿಷಿ] 


H 
5054-16-337-0~ IPACKAGE-H Coastfuictfon of CC 20d 8.5 Roads af 


ಕರನ್‌ 


Yarioss Vilagcsin Chinckoly Talika, Dist: Kolbursgi | 
under 5054 SCP for the yes 2017-18, KPWDIDO7- 
HSRDAWORKINDENT7IETGS- > 


ತಾತ 


ಬಜ 


| 505483370 
} 
| 


1 - 


Construction a CC. Drain & Nats widening at Shiroli 
Faods'to Nala in Chinchol Talula, sudan Constlucncy 


M22- (oi UT 48 

xa) [Soiburagi Dis: Under: SCP 505d, Forihs Year 2047. | 

KW 15 i 

ಫ್‌ 80S FEET] 
ಕಾವನ ಮೊಕ ಇವಾಗ ಸ 
5054-04-337-0- ty ವ 
0-22- (ಎ್‌ |ನ೦ಡನಳ ವಿಧಾನಸಧಾ ಮತಕ್ಷಿತ್ರದ ಚಾಬ್ಞಾಯಕೆ ಪಾಂಡ; pe 9150 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಸಿಹಿ 


ಚೋಳ ಮಿಧಂನೆಸಭಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿರಿಯಾಣ ಕ್ರಾಸದಿಂದ 


2 1504 
fei sooo 50.60 
3 Jue. ಸಧಾನಸಭಾ ಮತಿ ಲಕ್ತಾಸಾಗರ ಬಂದ ರಿವರಿಸಾನ್ಲಿ 5000 5000 
ರಸ್ತೆ ನಿಸಿರೀಣ 
k a ಮ 
5054-03 TERS PE 
4 fsotac -52- (ಎನ (ಸಂಸಿ ವಿಧಿಸಲು 'ಮುತಕೀಶ್ರದ ಹೊನ್ನಬಟ್ಟ ತಾಂಡಾದ ಸಂರ 5000 5000 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಸಿಪಿ) | 
RE ಮತಕ್ಳಿಕ್ರೆದ ನಿವರಾಮನಾಯಕ ಸಾಂಡದಿಂದ T 
5 e 2 ಸಾ . 9ರ. 
[sowce Ke ರ್‌ ಗಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಸಗ ಸುರ ಅತ್ತ ನಿಮಮ ito.00 (00.00. 
dh dl —- ಮ BE 
TE ಸಧಾನು ಚತೆಕ್ಷೀತ್ರಡ'ಜಿಲರರ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ. 
$6 kode ದಣಿ ವನ್‌ ಆಂಂಡಕ್ಕಿ ಸಂಪಕ ಲಿ woe $000 
ಸಿಪಿ) | 
peer 
|ಚಿಂಟೋಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಸ್ಷೀತ್ರದ ಬಳ್ಕಖೂಯಕೆ ಸಂಂಡದಿಂದ 
7 Jods -422- (oa್‌ ಸಾಯಕ ಪಾಂಟಿ ಸಂರ ಅಸಿ $0.00 80.00 
ಸಿಪಿ) 
RE cl \ ೫ ಜು ¥- ಹಮ 
0S8-08-387-0- Houces ನಧಾನಾಸಧಾ ಬತತ ಬೆಂಡಿ ಸಬ್ಲಗದ ಅರರೇ 
# [uous ೫-42- (ಎಸ್‌ [ಸಪಯುವಾಂದಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಕಂಬೌಂಡವಾಲ್‌ ನಮೆರ್‌ಣ ಮತ್ತು ಶೌಟಾಲಂಯ, 390 39.00 
PPO 
— ಮ ದ 
054-8 ೩ 
ಚಿಂಚೋಳಿ ಏಧಾನಸಧಾ ಮತ 
9 Jécuaes 022- (a ರ ರಳ ಹಡಿ ಧಮ, 800 $00 
ಸಿಖ) 
' ಎ — pe 
S033 i-0- 
422- (ಎ | ವಿವಘಸಸಧರ "ಮತಪತ್ರದ 'ಬಂಬೋಳ ಮುತ್ತು ರಸ್ತೆಯಿಂದ 1000 100 
ನ ೩ ಲಾಲ ದೆ:ವೆದ್ಯಾಪರಖಿತಿಗಿ ರ್ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ } 
ಶಿ ಪ) i 
04-337-0 
ಎನ್‌ (ಬಂಯೊಂಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮರಕ್ಷೇತ್ರದೆ ವನ್ಯಕ್ತಯು ಕೊರವ |] 
4 Co Dn ಹ ದತ 5000 5000 
ಸಿ) _ K 
pe ನ 
1 [ued ಯದ (ಎಡ್‌ ತ | 200.00, 
ಸಿಪಿ) 
3058-3370 
NR ಜಿಂಚೆಂಂನ ವಿಧಾನಸೆಧಾ ಮತಕತ್ರೆದೆ ಸಂಗಳ ಇಂಂಡದೆ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತ po ar 
u eek a 39. 
cl ಎ li ( 
) ಷ್ಟ Ec Ei | 
H ಜೆಂಹೋಳಿ ಮತದ ಪ" 26554 107028 
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ಪೇಶೀರ್ಷಿಣ' 


ಸಾಮೆಗಾರಿಯ ಹೆಸ 


2015-20 
ಸಾಲಿನ ಅನುದಿನ 


3 


Fr] 


ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ 


7 ಸವರ 


o-22- 


ಸಿಖ) 


[ನಹಾರಗನ ತಾನನ ಶಂಕ ತನಡಾಡಳ್ಲಿ ಮಂಗ್ಮಾತೆ 


5054-04-337-0- ಮನೆಯಿಂದ ಫೀರಿನ 'ಟಾಂಕವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜರಂಡಿ 
(ಎನ್‌ |ನರ್ಮಾಣ 


EE] 


7 ನರಾಮನ್‌ರ್‌ 


5054-04-332-0~ 
0-22- 


ಪಿಪಿ) 


(ಎನ್‌ 


ಸಾನ ತಾನನ ಹರವ ಬರ ಡಾನ್ಸ್‌ 
ಗಂಗ ತಂದೆ" ಹೇಮ್ಲಾ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರ ತಂದೆ ನಾಮ್ಯಾ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


x) 


[Ey 


FT -RESಾಕರ್‌ 


o- 


504-0337 |ಮನೆಯುಂದೆ ದೇವ್ಯಾನಾಯಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. 
(ಎಸ್‌ |ಜರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸಿಪಿ) 


ಹಾಗ ತಾವ ಮಾರಾವನರ ಘನಡಾಡ ಬರ್ಯಾ 
ಸ್ಟೆ ಮತ್ತು 


[XC 


[XN 


ಗಹದ: 


SOSA-0-337-0- 
[o1-422- 


ಸಿಪಿ) 


(ಎಸ್‌ 


ಸಾದರ ತಾನನ ಸಾಪಾಡ ದಂದ ಸಭಾ 
(ಯಂಜಾಡೆ ತಾಂಡಾ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


TON 


Td 


'ಮಂದವರದಾವಗಾಕ 


(W 


Usd 


98.63 


[ಪೊಸ ಇಮಗಾರ 


1 ಗನಹಮತರ್‌ 


5054-0433570 
i01-422- 


ಸಿ'ಪಿ) 


(ಎನ್‌ 


ರ ಹಾನಗಕ ತನಾ ದಾರಾಳ ಸವರ 
'ಹರಿಜನವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸ.ಸ: ಶ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 


[Xx 


FX) 


TT RESET 
oi-2- 


PS CC) 


33 


3 ನರುಮಿಳಳಲ್‌ 


ಹಪ) 


(ಎಸ್‌ 


(ಎಸ | ರಸ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಸಿಪಿ) 
ಇ ದರ ತಾಲಾನ ಹನ್ನಕ್ಲಿ ಗಾನದ ತರವ್‌ವಾಡಾಡೆ SF 


0-422 


ಸಸಿ: ರಸ್ತೆ ನರ್ಮಾಣ 


1507 


01-422 


ಪಿಪಿ) 


(ಎಸ್‌ 


[EE EE CEC 


[ಸರಿಜನವಾಣಣದಲ್ಲಿ ಸಸ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


3 ಸಹಮುಕರ್‌ 


50S4-01-337-0- 
[o1-422- 


ಸಿಪಿ) 


(ಎನ್‌ 


[ಹರಿಜನವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸ.ಸ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾದರ ತಾನನ ನಾಾಕತನಾವ ಗ್ರಾವಾದ Ty 


5 ನರನತರ್‌ 


5054-04-531-0- 
[01-422- 


ಜಪ) 


(ಎಸ್‌ 


'ಹಾನಗಕ ಸರಾ ನಾ ಗಾನವ ಪರವನವಾಡಾದಕ್ಟ 
ಸ.ಸ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


35 


38 


7 ಹನಕರ್‌ 


$054-04-337-0- 
[or-22~ 


ಸಿಪಿ) 


(ಎಸ್‌ 


ಸ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸಾರಕ ತಾರಾ ನಾರ್‌ ನಾಪಾಡ ಪನವನವಾಡಾದಕ್ನ ' FF 


FT] 


7 ಸರಾವತರ್‌ 


5054-04-337-0- 
01-422 


ಸಿಪಿ) 


(ಎಸ್‌ 


ಹಾರಕ ರಾಘ ಡಾನಾ ಸ್ರಾಡಡ ಪನಜನವಾಡಾತಕ್ಸ 
ಸ.ಸ. ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 


[od 


ಸುಮ್‌ 


S04-04-337-0- 
0-22 


ಸಿಪಿ) 


(ಎಸ್‌ 


'ಯಾಡೆಗಿರ ಪಾರಣ ರಾಂಷೊರೆ 2) ಗ್ರಾಮದ 
|ಪರಿಜಪವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


RS 


KT] 


EX 


7 ಸ್‌ರಪತಲ್‌ 


S048 -357-0- 
i0—22- 


ಸಿಪಿ) 


(ಎಸ್‌ 


ಸಿ. ರಸ್ತೆ 


ರ 


FX] 


| ಹನ್‌ 


5054-3370 
i422 


ಸಿಪಿ) 


(ಎಸ್‌ 


ಹಾರಕ ತಾನಾದ ಪನವ್‌ವಾಡಾವರ 
ಸ: ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


KN] 


7 
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ವಾ | i 
| 5053-04-397-0- ಗರ ತನನ ತಡ್ಗಕ್ಯ ಡನಡಾನಡಾವಕ್ಸ್‌ ವ್ಯ 
f mn (oe ನರ್ನಾಣ 
ಸಿಪಿ) | 


# wi--7-0- OREND ತಾಮಾನ ನಡ ಸ್ಥಾನಾಡವಕ್ಷ ಕ್ಸ 
} os-322~ (as [ನರ್ಮಾಣ 
| | | ಹಿಖ 
TF ವಶವ 5e4-04377-0- ಮಾಡದ ತನನ ಸಧಾ ಕ FA ~ ಸ್‌ 
0-5 (ಎಸ್‌ ಸನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಾ 
ಸಿಖ | | 
k _. ಭಾ _ 
| RESTS ನರಗ ಸಮಾನ ಪಾವ್‌ ತಾರಡಾದನ್ಲಿ 3 FEE 
n2- Co ನರ್ನ್‌ಣಾ j 
ಸಿಪು 
SET ano ETA ವಾ್‌ ಪಾನ Ns 
o1-122- (oಾ [ರಾಣ 
ಸಿಖ) 
_ 8 E W| RMSE 
ದವರ್‌ w-337-0- [On ಕಾಲಾ ಪಾಷಾನಕ್ಳ TE [i 


ಸಸಿ. "ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


TSE 


ಹರ್‌ 
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-422- (ಎನ್‌ ನಲಿಜನವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.4. ಉಸ್ಲಿ ನಿರ್ಮಣ 
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361 [A ಹಗರ್‌ ತಾಡಾರಕ್ಕ ಸಕ — FoF is 
[4 0-42- (ಎನ್‌ 
\ ಸಿಪಿ) 
(SD NE ಧು p ಎ 
A | ಹಮಿತರ್‌ ಯಾರಿ ತಲದಕನ ನರಾ ಮತಾಂಷಾಡನ್ಷ ಸಸರ Xd 
ರ್ಮಾಣ 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರ 
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oi-122- [ನರವ 5 ಇ | 
4 ಸಎಸ್‌ | ವರು. ೪೬57) 
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ನಡಾ 


ಪಿ) 


S054-04-337-0- [ಶಂಟ್‌ ಅಂಕ್ರೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ 
ಂ೬-422- (ವಸ್‌ (ಸಂಬ್ಯ-97920) 


ಷಾನ ಪನ್‌ ನನನ ಸದದ ವಾತಾ | 


2000 


1058 


61.68 


'ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ 


[wi 'ಸಾಷಾರ 


ಸಪ) 


S054 -337-0- 
0-422- (ಎನ್‌ 


ಗಾರ್‌ ತರಗ ನನಗ್‌ ಪಪ್‌ 
[ಧುಜಂಗನೆಗಡೆ (4). ಯಶವಂತನಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌. 
'ಕಾರೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


33082 


pS 


ಹೊಸ ಇುನುಗಾರಿ 


i 
) 
# 


ಸಿಖ 


SOSA 
ರ1-822- (ಎನ್‌ 


ನಾಡಾಹ ನವ ರರ ನಾಡ್‌ ದುನಂಪಪರ 
[ೂರಚರವಟ್ಟಿ 3) ಹಳಿ ದರೋಜಿ, ಬುಡೆಗಜಂಗಮ ಸಾಲೋನಿ (4). 
[ಹೊಸ ಮಾದಾಪುರ (5) ತಾಳೂರು (6)ನಾಕಾಯಸಾಮರ (7) 
'ಯೋತಲನೆಂಟ ಗ್ರಾಮಸಳ ಎಸ್‌ಸ್ಮ ಕಾರೊಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ 


93.35 


'ಶಾಂತ್ರಿಕಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ: 
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5058-0337 
2p ತಿ | (ಎನ್‌ 
fj f ಸಿಖ) 


ನಾ ಇವಾ ನರ್‌ ಸರ್‌ 
[ಮುದ್ದಾಪುರ ತಲದ (೪ ಲಕ) ಮಕರದ್ರಿ (ರ ಲಕ 3ಪ್ಪಾಮಿರ ಬೆ: 
[0೦ ಲು ಎರ್‌ ಕಯೋಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತ'ಜರಂಡಿ 
ಸಂ೫3376) 


seis 


27೫ 


ನರನ ನ್ನ ಇಡ ಮಾಡವ 


[ಸಂಡೆ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ. ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


125 


Masses fata / 
3} ಹಡಗಲಿ ತಾಗ ನಕ EY 60 
| ೫ ಷಿ) 
| ಮ rs ಸತ್‌ಾ ಕ 
p ಹಡಗ [-n (ಎಸ ಗನಳಿಸಿಸಿಲ್ತ 2080 i292 
] py 
(8 J RR 
sau-0-337-0- [52 ತರದ ಗಾವ 
5 ಹಡಗಲಿ 0-422- (ಬನ್‌ 350 
% ಸಿಪಿ) 
IH -337-0- 3 We ಗ 
& ಹಜಗಲಿ [0-4೫ (ಎನ್‌ ಗಹನ ಇಡಲಿ ತಲಾ: ಧ್ಯಾನ 5000 pS 
ಮ [ನುಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿಕ 


S0S-4-337-9-- 


[ಹಡಗಲಿ ವಿಧಜನ ಸಭ ಕ್ಷೀತ್ರದ ಬಡಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲ್ಲಿ 
[ಪಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಸ. ಡಸ್ಲಿ 


EE SE: ಮಃ (68 ವ ಮ 
T SKIT Re PENSE “| 
ಮ 2 (ಎ ರದಗನಿ ನಿಧಾನ ಸಭ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಡಗಲಿ ತಾ: ಸ R 
8 ಜಡಗ: ಯ (ಎನ್‌ ಸೆ Woe 743 
ಹ ಈ | 
fi 5054-06-337-0- 
[ಹಡಗಲಿ ಖಧಾನ ಸಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರವ ಹಡಗಲಿ ಶ೪ಲೂಸಿನೆ ನವಲಿ, ಇ 
9 ಚಡಗಳಲ್ಲಿ - Ne Wi wg ನೇವ $5000 pr 
sost-e392-0- [ರಗ ವಿಧಾನ ಸೆಭಾ ಕೇತೆದೆ ಹಡಗಲಿ ಸಾಲಖತಿನ ಯೂಳಲು. 
Ay ಸೋಗಿ, ಖ್ಸಿಮ ಉಲಿ. ಇಟ್ಟಿಗಿ, ಮಾಗಳೆ, ಬನ್ನಮುಟ್ಟಿ, ಹೊಳಗುಂದಿ, pe 
) ಹಡಗಲಿ |-42- (ಎಸ್‌ ನ ರೇ 2) 
f OR 
504H-337-4- ಹಡಗಲಿ ಪಧಾನ ಸಧು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಯೊಮಳ್ಳಿ ಫಾಲೂಕನೆ' ಹಂಬಸಾಣರ- iy 
[3 ಹಡಳರಿ ಯ (ಅಹ್‌ |2 ನವಲಯರ ತಾಂಡೆ ಬಣಗಿ ನಣಗಿ ಭಸಯರ: ಹೆಂ್ಯಸೂಗರೆ-3 £ 39506 192 
ಸಿಖ)  [ಜೆ-ಕೊಡಿಹಳ್ಳಿಬ್ರಮಸಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಸ್ತ ನಿಮಾಣ | 
luis ರ್‌ [7 MTS ECON A 
OO | ಪಗ ಸ್ನ ವಾಮನ § 
+ - F ೬ 
508-8331 
[ಹಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಕೊಳೆಬಂಂದ ಬ್ಯಸಮಲ್ಲಮರ ಅಾಂಡಕ್ಕೆ 
w ಹಗರಿ (ಲ್‌ (ನ 18746 744 
| ೫ಎ  ನೌಯೆರನ್ನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
8] ಸಾ WN 
[5 Hi 
~~ ಪಾವ್‌ ನಮಾನ್‌ ನಡಾ ವಷ್ನಡ್ರ ಮಾಡವ ಕ್‌ Ki 
[ನಾಮಗಾರ 
Ll ಟಿ L 
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[. H pee 
ಶ್ರೈಸಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೆಕ್ಕೋೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಸಾಲಿನ ಆಸುದಾನ ಪರಾ 
7 F 3 7 iT 3 
7 ಪಾರಾ ವಧ ಪ 
'ತಾಲೂಕಿನೆ`ಹಂಖಾವೆಟ್ಟಣ (26), ನಿಹ್ಞಬಂಡೀ(5), ಮಾಲವಿ5). 
[ಡರಗೊಂಡನಹಳ್ಳೆ), ನೆರುರುದುರ(!3), ಯತ್ತಮ್ಮನಹಳಗ5). 
5054-04-337-0- ಜಲಗೆಂಡು((6 ಬಂಡಿಹಳ್ಳ!5), ಹೊಸಕಿಡೇರ), ಕೈಷ್ಣಾಮರ(ಕು). 
|5ಗಿ-ಯೊಮ್ಮವಹಳ್ಳಿ 101-422- "ಅಟ್‌ [ಮದಬ್ದಿಡಾಳ್‌ಗಲ), ವರದಾಮಖಕಸರ) ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ ಶ್ರಿ 3 
ಸಿಪಿ) 
2 [ಶಗಂದೊಮ್ಮನಡಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಧಾ ಕತ 'ಹಾರಟೊವ್ಮತ್ಟ್‌ 
[ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ (15.90) ಬಲಾಹುಣಸಿ (1580) 
5054-04-337-0- |ಉಚ್ದಾರೆಗಟ್ಟಿಗ9.00) ಮಗಿಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ 40.00) ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 
[ಹಗರಿ-ದೂಮ್ಮನಡಳ್ಳಿ |ರ1-42- (ಎನ್‌ [೩೩ರ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ po [2] 
ಸಿಪಿ) 
] ರಶ್ಯ ನರಾ ಸಧಾ ಕತಾ ಪನನಡನವ್ಸ್‌ 
ರ-ಬಂದ್ಮತಜಳ್ಳ [22 (ಎನ್‌ (ನನಲ 'ಮುಖುಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ.ಸಿಲಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್‌ 1೨0 ೨48 
»ಪಿ) 
El EIA EX 
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಹ.ಬೊಹಳ್ಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ 
ರನ್ನ ನರನ ಕ್ಷತ್ರ ಪನದಾವ್ನಾನ್ಸ್‌ ತನನನ ರ್‌] 
Rr Ao [ಹಂಡರ ಹೆಗ್ಗಾ್‌(14:00).. ಅಂಕಸಮುದ(230), 
ಸ 'ಚಿಲಸೋಡು(18.00), ತಂಬ್ರಹಳ್ಳ[18.00). ತರಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಉತ್ತೆರ(॥000). 
ಸಿಪಿ) [ಯುತ್ಕೂರುಗ6ರರ) ಕತ್ಕೂರ(॥800). ಉಮೇ್ತರ 
ಬಂಡಿ ತಲಗೋಳಿ(10.00), ಮುಟುಗನೆಪಳ್ಳಿ)4.00), 
p) ಹಖೊಡಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಷನೂಟುಬ್ಟಗ.00). ಯತ್ತಮನಡಳ್ಯ!130, ಗ್ರಾಮಗಳ es. 166.31 
—————ೋಸ್‌ಹಿಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಮರಾಣ 
'ಮಡುವುದು. 
[| 
S054-04-337-0- 
(4೫ (ವನ್‌ [ಗ್ರದೊವ್ಮನಸಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷತ್ರ ಪಗರಿಜೊಮ್ಮನನಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ಫಿಪಿ 'ಕುರದಗಡ್ಡಿಗ400), ಸೋನಿಯ ನಗದ(1890), ಮಸರ 
ಟ್ಸುರೀ490), ಅಂಬ9(4೦೧). ಅಂಪ್ಲಾರಗಟ್ಟಗ400). 
2) ಹೆ.ಬೊಸಳ್ಳಿ ಗತನಸಿ(800), ಹೊಸಕೇ೦(4,00), 'ಓಬಳಾಮುರಡೆಚ್‌(1400). 180.09 180:09. 
ESSE ener ಸೆಟ್ಟನಬಂದ(.00), ಕಡಲದಾಳು(1400), 
[ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಯಿಸಾಲೋಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಖ ಶಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ಮಡುವುದು, 
2 | 34640 346.40. 
J [ET 5 
ರ್ಗ ತಾಮಾನ ಪನಷಾಷ್ಯನ್ಯ್‌ಪತ್ನತ್ರ ಹಾಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 
p) ಸನ್ನ ತವಾ ಪಗನಡೌಮ್ಯನಷಳ್ಳನಧಾಷಸಧಾ ಕ್ಷತೆದ 
[ದೂದವಹನ್ಳ ತಾಂಡ(5.00ಲಕ 
ಬತ್ತನಹಳ್ಳಿ ೧5೧ರ) 'ಶಿಗೊಲ್ಲವಹಳ್ಳ$0ರಿಲಕ್ತ 
ಹರಳು (14೧0ಲಕ್ತು ಹಾಗೂ 
S0SA-M-337-0- 5.ರಾಂಪುರೆ (15.ಿರಿಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ 
ಡಗರ-ದಂಮ್ಯನಹಿ |-522- (ಎಸ್‌ |ಯೊೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂತ್ರಟ್‌ ಶಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 300 030 
pa) (533) 
7 KR) 3 


'ಪಾಡ್ಡ ಪನಾಮಾ ಪವ್ನಡ್ರ ಪಾಾಮಾತಿವ್‌ 
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foi-422- 


[ವಪ್ತರವಡಳ್ಳಗಿರಿ0ರಲಕೆಗ9). Bune ಕೆಮೂದಾ. 


} j soss-0332-0- ನನದ ಶನೇ ವಾರ್ಡ್‌(ನ.ರರಲಕ್ಷಗಳುಗ್ಲ ಕೊಟ್ಟೂರು ಪಟ್ಟಣದ 9ನೇ 


'ಮಾರ್ಡ್‌(ಹ೧ರಿಬಕ್ತಗಳೆ) ಕೊಬ್ಬೂದು' ಬಟ್ರದ 20ನೇ 


ವನ್‌ ಾಯಾಧಸರರಲನಿಗಳು) ಕೊಟ್ಟೂರು. ೨ 


| ಹ) ಬಾಡ್‌(ಸನರಲಗು) ದೂಪದಹಳ್ಳಗನೇಂಡಿಲಗಳು). 
[ಮಲ್ಲನಾಯರಸಸುಯಳ್ಳ (ರಿಲೆ), ಗೆನರಜಸಿ470ಲಗಳು) 

ಗೆಯ ಸಂಿವಗಲ್ಲಾ(॥6ನಿಥಲಕ್ಷಸಳು). ಗ್ರಾಮನಳ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಖೋಮಿಯೆ್ಲಿ 
ಸಿಸಿ ಯು ನರ್ಮಾಣ(ಪ್ಯಾಕೇಡ್‌-0) 


pS 


Wiss 


MEN Rg "(ನಗಿ ಕಾಮೂನ ರಾಡ್ಣನ ಪತಾ ಮಾಹಿಮ್‌ 


3 sgh [98-422- 


[ಬತ್ತವಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಎಂಬಳಿ ವಡ್ಡರೆಹೆಕ್ರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ 
(ಅಲೋಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಟ್‌ ಬಂಸ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತ ನರ್ಮಾಣ ಮಂಡುಷುರು 


pe ke ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಬರಗುದ್ದ, ಎಸ್‌ ಇನುಡಂಮರ,: 


(ಐಸ್‌ 


| 
| 

i 

1 


a3 


[2] 


ಸಿಖ (ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ಯಸಿ300-31250) 
ವಾ್‌ ke [EN 
ನಥ ತಾನ ಸಾಧನ ಹಡ ಪರವರ 
hl Me _] ಮದ ಜಿ ol cE de 
A--351-4- Narn ತಾಲೂತಿದ ಹಿರೇಜೆಗ್ಯಾಳ(ನರಿಬನ್ತಗಳು) ರಾಗಂ 
J Fagh 0422 (a 'ಬಡೇಲಡರು(50ಿಲಕ್ಷಗೆಳು) ಗ್ರಾಮಗೆಳೆ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಯೋನಿಯೆಲ್ಲಿ NAR ೨೪4% 
ಸಿಪಿ) [ಟಮೆಂಟ್‌ ಉಂಕ್ರಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರಾಳ (ಬ್ಯಾಶೀಜ್‌-92) 
'ಕೊಲ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿವ' ಮಜ್ದಕ್ಕರಹಳ್ಳನಲಗಣು) , 
--33-0- Jd o(20೮ತಗs] ಮೆಂಗನರಳ್ಳಗರಲಿಗಳಿ) ಬಂಡೇಬಸಂಬುರ 
2 [tng 0೫-422- (ಎಸ್‌ [ಕಾಂಡಗಗಿಲಕ್ತಗಳು) ಹಾಗೂ ಕರುಬಗಹಳ್ಳ(ಿಗಿಲಕ್ಷಗಳು) ಗ್ರಾಪುಗಳೆ 1560 ಚಂ 
ಸ ೬) [ಮಸಿ ಉಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂತ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಬಾೇಷ್‌-0೨) 
K a, - IN _] 
'ಆಎಡ್ದಿಗಿ ತಲೂಕಿತೆ ಸಾಸಲವಂಡ(20ಲಕ್ಷಗ), 
5054-06337 pುಾಸದ(20ಲಕಗತೆ). ಮೊಬ(20ಿಲಕೆಗಳು) 
3 fssgn 9೬22 (ಮಸ್‌ |ಮುತನೆಡಲ(5ಲ್ತಗಳಿ) ಹಗೂ ಭೆಲಟೊಮ್ಮನಂಸ(25ಲತ್ತೆಗಳು) wand oh.o0 
ಸಿಪಿ) (ಗ್ರಾಮಗಳ ಎನ್‌ ಕಾಲೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡೆಂಬ್‌ ಕಂತ್ರಿಟ್‌ 
'ವವಾರ್ಜಣ(ಯ್ಯೀಡ್‌-04) | 
4 Vi | 
i la 22 (ons [ನನಳಿಡೆ್ಟ2325ುತ್ತೆಗಳು ಸದ್ದಾಮು: ಬಡ್ಡರಹ್ದಗರಲ್ಯ 9 | 
ಕಡ್ಡಿ AT, SE 'ಯೊಸಖಗ್ಯ0ಲ್ಪಗಳು) ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಬೊಳಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಗ 
ಸಖಿ ಮಂದ ಸಂತ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿಮರಿಣ(ಪ್ಯಾರೇರ್‌-95) 
— H } 
'ಕೊಡ್ಡಿಗಿ. ತಾಲೂಕಿನ ಟೋಕೀಕೆರೇ;5ಲಕ್ಷಗಳು) j 
| 3378 [ತಾಯಕನಹಳ್ಯಗಗಿಲಕ್ರೆಗಯ) ನಿದ್ದೇಪರ್ಯ25ಲಕ್ಸಸಳು) | 
5 leah ಯ 2- ವನ್‌ |ಮುಲೇಖಳ್ಳ5ಲಕ್ತೆಗಳೆ)ಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮ್ಧಾಮರ(ಗರಿಲತ್ತಗಳೊ) ಗತ್ತಮಣಳ 95 95a | 
/ ೩) 'ಎಳ್‌ಸಿ ಕಾಮೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಮಿಂಟ್‌ ಮಂತ್ರೆಬ್‌ ರಸ್ತೆ | 
f | [ನಿಮರಾ (್ಯೂಕೇರ್ಜ- 06) 
1 
A (MES R| 
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A WO ET 
ತ್ರೆಸಂ ಸತ ಅೀರ್ಜಕಿ ಇಾಮೆಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮ್ತ. | ಷರಾ 


7 F 3 [] x] ] 


|ಹಡ್ಲಗಿ. ತಾಲೂಕಿನ ಗುರಿಡುಮುಣುಗು ಮದ “ಎಸ್‌.ಸಿ 
'ತಾರೋನಿಯಿಂದೆ ಸಬ್ದಾಮರ ರಸ್ತೆ ಕಾಸ್‌ಪರೆಗೆ (5ಲಕ್ಷಗಲು 


304-048-3370 
ಬುಡೇಶೋಟೆಗ5ಲಕ್ಷಗಳು) ಅಪ್ಟೇನಜಳ್ಳಣ೧ಿಲಕ್ಷಗಳು) ಪೀಕಂಠಪುರ' 


6 a 12- (ಎನ್‌ [ಲಸ ವಾಗ ಬೇನಿ ಪಂಡ(ಗಿಲಗಳು 00 pe 
ಸಿಎ [ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಪಿ ಕಾಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌: ಕತ್ರಿನ್‌ ರಸ್ತೆ 
'ನಿರ್ಮಾಣ(ಪ್ಪಾಕೆಯ-07) | 
353,25 55325 
F] ಸ್‌ ಇ 
ETN 
) ಹರಪನಹಳ್ಳಿ [0-4೫- (ಎನ್‌ | ಸಟ “ರ್ತ Bd ಭು ನಟರ 103 
ಭಗ § ಗುವುದು. ಕ2೦ಪನಂಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು) 
) ‘(Work Slip & IRL} 
ಜಟ್ಟ g ಸ Lud 
5054-04-37-0- SENS 
1 ಹರಪನಹಳ್ಳ |0-42- (ಎನ್‌ ನರಪನಾ್ಸಿ pani 3 ಸ ಪ್‌ ಸೆನ್ಸ್‌ 1000 1000 
ಸಖ | ಗಸಿ ಡ್‌ 
04-04-937-0- [ಹರನನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾಸಭಾ "ಕೇತ 'ಹರಸನಡಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಪ 
ಕಿತ್ತ ಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂತಿನ ಪೈಪ್ವೇತ್ತರ 
2 ಹರನನಡಳ್ಳಿ [0-42- (ಎನ್‌ [ಗಮದ ಪರಿಜನ (ಎಸ್‌ಸಿ) ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಜೆರಂಡಿ 10.00 1000 


K ಪ) rs IN el: 


5054-0-337-0- [ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಬ್ದೂಕಿನ ಮುತ್ತಿಗಿ 


3 ಹರನನಡಳ್ಳಿ |01-422- (ಎನ್‌ [ಮದ ಪರಿಜನ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಕಾಶೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಗು 13 las 
ಸಪ) [ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
— — 
50-0-3370 


4 'ಹರಪಹಳ್ಳೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಚರೆಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆಗಟೀರಿ 
* 'ಪರವಾಜ್ಸ್‌ ಕ ಮೆ [ಮದ ಪರಿಜನೆ (ವಿಸ್‌ಪಿ) ಕಾಶೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


Ll ——— 


ಾ54-04-337-0- [ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚರಖನಪಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


00 1000 


5 ಪರಜನಪಳ್ಳಿ |01-422- (ಎಸ್‌ |ನಂದಿದೇವೂರು ಗ್ರಾನುದ ಜನೀಗೆರ ಮತವ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಸಪೇಟಿ 1400 i600 
ಸಷ) [ನಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಎಸಸಿ. ಉದೋನಿಲಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


5054-04-337-0- [ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಪಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಢ್ಜಗೇರಿ 
« 'ಹರಪನಸಳ್ಳಿ |01-42- (ಏಸ್‌ (ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಜನ ಮರುಗತ್ತನೆ ಮನೆಯಿಂದ ದಾಸರ ಸೋವಂದೆಸ್ಸನ 1600 10.00 
ಸಪ 'ಮಹೆಯವರೆಗೆ (ಎಸ್‌.ಸಿ) ಸಿಸಿ. ವಸ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


[ಸರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ: ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹೆರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಲವಾಗೆಲು. 


7 ರವನು 
ಸರಪಣಿ [ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ, ಶಾಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


1000 1000 


5054-4-337-- [ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರೆ ಹರಖಸಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ದೂಕಿನ ಹೆಲದಾಗಲು 
೧-422- (ಎಸ್‌ (ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ. ಕೊರಟಿ ಅಕ್ಷವನ ಮೆನಿಯಿಂದ 100 1000 
ಸಖ 'ತನವರಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ರಷ್ತೆಯವರೆಗೆ ಪಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 


5054-3370 
9 ಹರಪನಹಳ್ಳಿ |0-42- (ಎನ್‌ 
ಸಖಿ) 


[ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾನಸಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಪಕವಾಳು. 


ಮುದ ವ ಸ ರನ್ನ ನ [ 1040 


5054-4-337-0- ೈಹೆರವನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ದೂಳೆನ ಯಮ್ದಾನುರ 
-422- (ವಸ್‌ (ಗ್ರಾಮದ, ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೊಂಡಿ: ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 150 1000 
ಸಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


೫ 
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ಅರಪನಳ್ಳಿ 


5054-04-37 


$20 


5000 


yon 


50.01 


0 


| ಸಖ) 


053-4337 0 
8 | ಶರನಯ್ಸ 4- (ಎಸ್‌ 


i 


(EM ಸಿಪಿ) 


SOSA-37-0- [reವEಲ್ಲ 
6 ಹರಪನಹಳ್ಳಿ [0 (ಎ 


ನಿರ್ಮಾಣ. 


ವಿಧಾನನಧು 


ಸ್ಪತ್ರ: ಪರವತಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಯಾನ 


[ರಾಗಿಮಸಲವಾಡ ಗ್ರಾಮಜ ನಿನ ಅಉಲೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಕಳ್ಸಿ 100 


S040 
n 'ಚರಸನಪಳ್ಳಿ ಹ (ಎ 
ಸಿಪಿ) 


ee 


4o 


1006 


ಸಿಖ) 


ಯಾನಾ 
[3 ಹರಲನತಳ್ಳಿ 10)422- (ಎಸ್‌ 


10.05 


ಸಿಖ) 


S058 337-0 ಗಸರಷನಾ್ಳಿ 
9 ಡರಭಷಾ [a (ದ 


'ಹರಪನಚಳ್ಳಿ ತಂಬ್ಲೂಕಿನ ದಡೀರಳ್ಳ 
ತ್ರುವ. ಒಳಗೆ ಯೋಗ 1 
ಸಿಪಿ. ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಸಿಪಿ 


SOS8-04-337-9- 
ಡಸ oo 


ರ 


ಸಿಪಿ] 


SDM-4-337 
a ಸಂಘಾಯಳ್ಳ [- (ಎ 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ 


'ರೆಪನಹಲ್ಲಿ ತಾಲಸ್ಯಸಿನ ಪಿಂಗ್ರಸಳ್ಳ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 


Sisto 


ಸಿಪಿ) 


-422- (ore 


0 


1009 


ಸಿಪಿ 


$054-04-537-0- | 
s422- (a 


000 


3p acon plan 2019-20 fins 


ಸಾನ್‌ 1 
ಶ್ರಸಂ ಕಿತ ಲಿಕ್ಛೀರ್ಷಕಿ ಔಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರಿ: ಮ ಪರಾ 
a ಘ 7 ಗ 3 
5404. ೨37-0- [ಶನ ವಾಸರ ಕ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಲ್ಲು ಅರಸನು 
೫ | ತರತನಹಳ್ಳಿ ಯ (ಎನ್‌ ವುದ ಎಸ್‌ ಾಲೋಳಿಯ ವಡಕಪ್ಪೆರ ಬೌಡಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ 100 1000 
»೫ [ಂೀಮವ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನ್ಮಾಣ: 
೦54-04-337-ರ- |ಕರವನೆಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ. ಪರನನತಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿ 
5 | ಡರವನಹಳ್ಳಿ |ಂ0-4೦- (ಐನ್‌ ವಾರಾನೆ ಗ್ರಾಮದ 'ಮುಖ್ಯಂಸಿಯುಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಸಕ್ಯಾಪರ: ಚನ್ನಮ್ಮನ 1009 10.00 
ಸ) ಮನಂತದರೆೆ (ಸಸಯ ಸಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
_ 
ಡನ ಐಭಾನನಸಭಾ ಕತೆ ಹನಪನಪಳ್ಳ ತೂತಿನ ಎಯಡನ 
26 ಗಸಾಮದ ಮೇಗಳಗೇರ ಚತಪ್ರನ ಮನೆಯಿಂದ ಪೆಕಾನನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 1009 1000 
(ಎಸ್‌ಸಿ) ಸಿಸಿ. ಶಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
| + 
5054-00-337-0- 
0-622- (ಎನ್‌ ಕ 8 1820 
ಪ) 
054-337 ಸಾಸ್ಥಹಳ್ಳಿ 
-422- (ಮಸ್‌ ನ ಮನೆಯಿಂದೆ 10.00. 10.00 
ಸಖಿ) 
OMIT ನಧಾನಸಥಾ ಕ್ಷತ್ರ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ: ದುಗ್ಗಾವಿ 
oes (oes ಸತ: ಹರಸನಷನ್ಳ ಶಾಲಿನ woe 16.00 
[ನುಡ ಎನ್‌ಸಿ, ಕಾರೆಖನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ, ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 
py 
SI ಎಧಾಪಸಭಾ ಕತ ಜೆರನನಯಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಲೆನಾಮನ 
ದನ (ಅನ್‌ ಸಭಾ ಕ್ಷತ್ರ ವರಬನಯಸ್ಕ ಪಾಲಟನ ಶೈ K 
ಬಿ ಹರಂನಔಿಳ್ಳ ನ: ಸ್‌ ಹೊರಬರದ ಕಡಮ ಎಸ'ಸಿ. ಕರೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪಯ 300 
lO he 
05804-3370 RRA TF 
3 (ಎಸ್‌ ಇ ಪರಸಗಳ್ಳಿ ತಾಬಕನ ಕರಿ | i000 
ಸಿಪಿ 
Wd MN HS OU ESSE SE EE 
5054-04-337-0- ತ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ek Mrs ವಡ್ಡರ pie: 
A- Kl k¥;] 204 0. 
| asses ois (0ನ [ನ ಬಂದು ಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮಸಿ) ನಸ 1000 2000 
ಸಿಪಿ [ಟಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
1 
NS 
3 | ಡಂವನಡ್ಥಿ [ಂ-42- (ಎನ್‌ [ವನದ ನತ್ಯ ಮಂದ "ಮನೆಯಿಂದ ವಡ್ಡರ ತಿಮ್ಮಸ್ಲನ 0 1090 
ಇ ಎ) ಮನೆಯವರೆಗೆ (ಎಸ್‌ಸಿ ಸಸ ರಸ್ತೆ ಭಿರ್ಮಾಣ. 
0H [ಯ ಬಧಾನಸರನ ಕ್ಷತ್ರ ಹಂಪನನನ್ಳ ತಾಂಧನ ಅಣೆಮೇಗಳ 
| ಈರಜನೆಹ್ಸಿ |042- ಸ ನಂದನ ಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಕತಿ ನಿರ್ಮ್‌ಣ, 120 i000 
A ಗಾ 
ಮಾ [ಅಂಪನತಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸತ್ರ ಪದಪನಡಳ್ಳ ಸಾಲಧನ r ER 
35 | ಹರಣ [0 (ಎನ್‌ [ನನನಲ ಸಾರದ ಎಸ್‌ಹಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನ ರಸ್ತಿ 3000 38೧ರ 
ಪಿ) 'ಎರ್ಮಾಣ. 
| r 
5054 9೨-337-- ಹರಪನಹಳ. : ವಿಧಾನಸಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತನಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಬ್ಲೂಕಿನೆ. 
36 ಹರಪನಹಳ್ಳಿ |೦-4ಬ- (ವಸ್‌ [ಡಾಸಾನಾರ ಭೊೊಡ್ಡಡಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಶಾಶೋನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸ್‌ 1909 1000 
\ ಸಿಪಿ) [ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ: 
504331 ದಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರನೆನನನ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡ 
7 ಪರಥೆನ: (ಎಸ ನ Li 3. 
3 ಹ ot ಗ್‌ dre ಸ is sa 
5058-43379 1 ನಹಳ್ಳ ಎಧಾನಸಧೂ ತತ್ರ ಪರಪನೆಪ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೌರಿಪಳ್ಳಿ 
38 ಹರವನಹಳ್ಳಿ ರ್‌ ತತ ಗಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ನರ್‌ ಸಯ. ಹ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ. 9.00 10.00 
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{ s0se-04-337- 
foi-s22- 


ಸಿಪಿ 


26038 


260.00 


S557 


01-422- (ಧ್‌ 


ಹಿಪಿ) 


ಮಾದರ ತಲತ್‌ ಪನ್ನಾದ ಇವರ್‌ 
ಮನೆಯಿಂದ ವಾಲ್‌ ಚ್ಯಾಂಭವರೆಗೆ ಸ ನನ್ನಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವನ 


537 


547 


ನವರ ವಾನ ಕೃನವರ್‌ನ್‌ ನರ್‌ ಕನಾ 
ಮನೆಯಿಂದ ಆಗುಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ವಲಂ. ೪೨223 


589 


589 


SO-0-337-0- 
4 422- (ಎನ್‌ 


ಸಿಪಿ) 


ಮಂಜನ ಇಲಾ ಇರ್ನವರ ರಡ ಪ್ಞಾಯ್ಯ; ಇ! 


ನ್ಯ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸ, ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 
(ಪಂ. 9೩239) 


736 


S043 
5 | ಮಾಮು 0 N02 ois 


ಸಿಖ) 


ಎ ತಾನ ಇರನವ ಗರ ಇ ನನಡ 
[ತಟ್ಟವರೆಗೆ ಸಂರ. ರಸ್ತ ನಿಮರಿ, 
(ಮಲ. 94233) 


[ 


SDS -331-0- 


ಣರ ನಾನಾನಾ 


ತಲಭಿಸಂಟರ೧ ರಣ 7019:20 Sina! 


(ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ ರಸ್ತೆ ಢಾಗೂ ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
6 | ವಸನ ಟು ol (ore [a 0546) po ೦00 
ಸಿ ಪಿ) 
§ p RR 32530 K 
is ರಾಯಿ ಸಾಮಾನ ಮವನ y 4 
ರಾಯಬೂರು ಇಸಲೂಕಿನ. 'ಜುಲಮಗೇರ, ಬಂಖಿರಾಳ,' ಜಿ. 
ಸು ಶಾನೆ, ಯಸ 
$ ಈ ಭನ 233: 
ಸಮಿ [ಬಿ (ಎಸ್‌ [ಚಾಳಿಬೆಂಕ್ಷಾಪೂರ, ಬಡ್ಮಂಡೊಡ್ಡಿ ಮುವಿಜಲಗೇರ: ಸ ಸತ 
ನಪ) ಯಾಬೊರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬರತಿಷ್ದ ಆಂತ 3೦ರ j 
ಬಾಗೂ ಚರಂಡಿಗಳ ನಿಮಾಣ, 
} 
l 
L Ce 3 - 
3-0 nos ಪಲ್ಲಯ ವಳು ತಾಲೂಕಿನ ಗೋರಲ ಕಬಲ್ತತಿ 
2 O-2- (as bons sac ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಪು:ಹಡಿ ಉಂರಡನಗಂಲ್ಲ ೩ 100.00 100.00 
| ಸಿಪಿ) [ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿನರ್ಜಿಣ ಕಾಮದ 
33339 33333 
pe 45873 g |] 
} 
28 NAR 


ತ್ರಸು ಸತ್ರ ಆಫೀರ್ಷಕ ! ತಾಮೆಗಾಯಿಯಿ ಹೆಸರು ies ಮೊತ್ತ ಹಸೆ ೫ ಷದ 
7 F 5 [3 Ey z 
+ 
ಬಾಯಹೆನಿರು ಶಾಲೂಕಿನೆ ರಾಯಡೂರು:ನಗರ ಅಲ್ಲಾನ ನಧಾ ತ್ನತದ. 
ಸುಯ4-337-0-| ಪಾಪ್ತಯಲ್ಲಿ ಬರುವ "ವಾಡ ನಂಬರ 235 RDU 
2 | ಪಾಯಚೂರು ಫಣರ |01-422- (ಎಸ್‌ | ಮತ್ತು.ವಾಡ್‌ ನಂಬರ ಅಡ ಎಸ್‌ಸಿ ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ: ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಬರೆಂಡಿ 250.00 pe 
ಪಿ) ಮುತ್ತು ಕಾಜಲ್‌ ನ್ನೋನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಫರ್ಮುಟ' ಅಮಗಾರಿ 
(ಮಾಯ 99973) 
+ 
'ರಾಯಯೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ಬ4-58-557-0-| ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ ನಂಬರ ೫23. 24, 71.28. 29, 
3 ರಾಯಚೂರು ನಗರ -422- (ಎನ್‌ 30, 3 ಮತ್ತು ವಾರ್ಜ ನಂಬರ 3೩ರ ಎಸ್‌ಯಿ ಹಿಣಿಗಳನ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಶಸ್ತ್ರ 250.00 25006 
ಸಿಪಿ) ಸಂರ ಪತ್ತು ಉಾಬಲ್‌ ಸಲ್ರಪ್‌' ಅಳಿವೆಯುವ ನಿರ್ಮಾಣಿ ಸಾಮಾನಿ 
(ಮಂ. 99976) 
— § 
ಧಡ್‌ ಹಾಡಪನಾಮಾಾ ಬಾ ಪಾತ್ರ ರೂ ET] 5 
ಧಷಡಾಡ ನನವ ನಷಣಿಗಳ) 
re ಧನ ಧನವ ನನನ ಪವನನ ವಾಗ ಇಷಘನಕ 
5054-3370 ಗಲ್ಲಿ ನಸ ಕಾಡೊಿಸಳಲ್ಲಿ ಸೀ ಆಸಿ ಜೆರೆಂಡಿ ಮತ್ತು ಹೋಟಲ್‌ 
; | ಪಾಜೊರು. 0-22 (ಐಸ್‌ 5429 5829 
ಪಿ) 


ಘನ ಮಾಡವಾನ ಸಷನಾಿಗಳು 


34 ಚ Kr ಮನಂ 8152 Kei 
1 ಮಾನಲ o—422- (ಎಸ್‌ & ai § RA 7 p 


ಸಿಪಿ) 


5054-06-33 
2 ಮಾನವ: ೬-42- (ಐನ್‌ ವನಂ. $5986) 
ಪಿ) 


ಪನ ಮಾರ್‌ ಸಾವದ್‌ ನ್‌ ಇನ 
5054-04-337-1- 4 ರಸ್ತಿ ತಾಗದ ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಂ. 85987) 
01-422- (ಎಸ್‌ 509 509 
ಸಿಪಿ) 


ನಾನ ನಾನ ಸನದೆದ್ದಿ 
೨». ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾ 


(ಎನ್‌ 585. 535 


5054-04-337-0- |ಲೋನಿಯೆಲ್ಲಿ ೩ರಿ.ಪೆಸ್ನಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ. ಧಮ್ಮಾ 
i - (ಎಸ್‌ (ವನಂ. 5598) 543 ಸ 
೩ ಪಿ) 


$054-04-337-0- ಶೋನಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


6 ಮಾನವಿ 01-422- (ಐಸ್‌ |(ವಖಂ. 85990) 650 650 
ಸಿಪಿ) 
[ul ತವ್‌ ನನನ ವಡ ನಿ - 
MIN [ಜೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ. ರ್ತಿ ಹಾಗೂ, ಜೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್‌ ತಾಮಗಾರಿ. 
1 ಮಾನಂ D- (ಎನ್‌ (ವಂ. 35991) 786 286 
ಸಿಪಿ) 
ವಾ ನ ನನ್ಧಾನ ಹಾಡ ಮಸಿ ಸಕ 
04-4331 ರಕ್ತ ಹಾಗೂ. ಚರಂಡಿ ಸುರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮನಂ. 35992) 
4 ಮಾನವ -೫22- (ಎಸ್‌ 70% 708 
ಪಿಪಿ) 


9 ಹಾಂ [ಂ- (ಎನ್‌ ಸ 29 629 


sco avtion plaAt 209-20 Final 36 


ಸನ್‌ ang | Oi 
ಅಂಜ ಮೂತ್ರ | | 


SO-0-337 6 
ಹಾನ್ನ ರಲ (ಬನ್‌ 
} 7 


| 
| 

| 

} 

| 

| 

H yy ಮಾನ ರಡ ನರಾ ಸದರ ಹಾನ್‌ 
{ 

¥ 

KH 

| 

| 

i 

| 


NR 
ಮಪ | (ಎನ್‌ i 


| ಪಿ 


k 
ಮಾನವಿ ತಾನ ಸಾ 
ITI ಧನ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರಾದ ಇಂವುಗರಿ: (ಮದಂ. ೫6400) 
3 ಮಾನವಿ 01-22- (ಎತ್‌ ೩೫ 
| x | 
J ರ ರ ಮ 
RS a | f 
|» po TS 624 624 | 
4-4 | ೬ / 
ಗ NN + ಸ 
084-1, ರಕ ಹಾಗೂ ಚಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (ವಂ. 94679) 
is ಮಾಸವಿ 0-422 (ಎಸ್‌ 5397 $47 
ಸಿಪಿ) 
t ಕ್‌ ನ ಸಾ ನಾ 
SOI ಎ ಜೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ - ಕಾಮನ. 
6 9-422- (w್‌ 2% 97 
ಸಿಪಿ) 
5S: 33-0 
pe ಮಾಲ M- (ಎನ್‌ ೧೫ 124 
ಸಪ) | 
SE ವ ರ ಪಸ್‌ಸಸು ಸ್‌ 
A 
18 ಮಾಟ 04-422 (ಮ್‌ 65 435 
ಸಿಪಿ) 
ಪಾನ ಇವ ಇವನಾ” Kk | ಫಾ 
SORT ನಿಂತಲ್ಲಿ. ೨ ರಸ್ತ ಮಾನ ೨3 . | 
1 ಮಾನವ - (ವನ್‌ [ವಂ 94556 ಉಲ್‌-2) 10.00 10.00 
ಸಿಪಿ) 
—— J ಥಾ ರಾ 
II ಧಿ ನಾಸೂ ಡರಂಡಿ ನಿಮಾಣ ಅಮಗರಿ. 
i ಮಾನವ 0-422- (ಎನ್‌ [ಡಂ 9460) N [x 67 
ಹಪ) 
- ಪಾ ನಾದ ಸಜ ———— ~~ ನ್‌ 
NI [ನದಲ್ಲಿ ಒಡ ಡೆ ಜಾಗಲ ಚರಂಡಿ ನಿಮರಿ: ೨೬ನೆ. 
w ಮಾನನಿ 01-422- (ಐನ್‌ | 94581} 650 656 
| a 
ನ್‌ TESS SORT RT SRR A] WE NG | 
| | 'ಪುಸೇನಪುರ 5) ಚಿಕ್ಕಪಣಗ. ೮ ಕವಿತಾಳ ವಾರ್ಡ ಸಂ 4 7 
| |s0u-95-330-0-|ನರನಂದೆ ಕ) ಕನತಂಿ ವಡ್ಡ ನಂ 9 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಪಿ 
} | | 'ಹೀಲೋನಿಯಲ್ಲಿ . | 
೫) ಮನ ak-2- (o | Kao hob 
{ (ಪಂ 9885) 
ಸಿಪಿ) | I 
3 } } 
+ 
| ನ್‌ ಮಾ ET ETT _ i 
; ನಅನಸ್ನೊರು 4) ಲಂಗೆದಾಳ 3) ಮವ್ದಾಟೊರ ೮) H | 
೫ ನಥೆಪಮ್ನೊಡು ಗ) ಪಾನೇಶಲ್‌ ೫) ಪೆಳವಾಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿ 
SMM 337-0 v4 | 
ES ಧದ 'ಉಲೊಳಿಂಲುಲ್ಲಿ ಹ.3. ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರರಣ ಸಾನು § | 
3 ಮಾಂ 02 K ಸ್‌ Jens ಸಂಕ ೫ | 
a 
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EW | 2019-208 
|e 2] ತ್ನೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕಹೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಮೆಗಾಧಿಯ ಹೆಸರು ಅರದಾಖ ಮೊತ್ತೆ | ವ್ರ ಅನಮುಬಾನೆ ಷರಾ 
Fl F 3 If 7 7 EJ 
ಹಾಸನ ವಗ ನನನ್‌ ಪಾನ್ಸ್‌ ನಡ 
'ಜೊಮ್ಮನಾಳ 3) ಬ್ಲಾಣವಾಟ ಈ) ಬಾಗಲವಾಡ 7) ಗುಮಸದ್ಡೀತ್ಸರ 
[ಕಂಪ್‌ (ಕದ್ದಗರ್ಚ). ೪ ದ್ಯಾಗವಾಜ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-06-337-0- |ಕಾರೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
೫ ಮಾನೂ 104-42 (ಎನ್‌ |ನಮಗಾವಿಸವೆಸಂ. 99807) 3000. ೩0.00 
| ಸಿಪಿ) 
ದಾರ್‌ ತನಾ ನಾನ ನಾರ್‌ ಮಾನ ನ್‌್‌ 
ಟಲ್ಲಾಳ 3) ಕೋಸಾಪುರ ಪೇಚೆ'ಮಾನವಿ 4) ಕಲ್ಲೂರು 3) ಇಂದಿರಾ | 
[ತಗರ ಮಾನವಿ ೪ ಗಂಗಾಧರ ನಾಯಕ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಮಾನವಿ 
ಎ [ಗಾಡುಗಳೆ ಎನ್‌ಸಿಪಿ. ಕಾದೊನಿಯಲ್ಲಿ. ಸಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚೆರಂಡ 
RR 
FD ಮಾನು |0-- (ಎನ್‌ 6000 6000 
ಸಿಪಿ) 
ವಾ 
'ಹಾಡನಾವಾನ ನಪ U6 
ಮಾತ ಪ್‌ಾಮಗಾನಗಳ) 
ಫ್‌ ಗಾರು ನಾಸ ಮಾ ಇನ ಮರವೆ 
'ಆಕಂದನ್ನಿ ಚಿಂಚರಕಿ, ಚೀಕಲವರ್ಬಿ, ಕಲ್ಲೂರು. ನೀರಮಾನವಿ, 
4 |ಸರೆವಾರೆ, ಬಲ್ಲಟಗಿ, ಜಾಗಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಜಂಬಲದನ್ನಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 
5054-04-337-0- | 
| ಸ [ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಾನಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರೆಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚಿರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ py 

1 ಮಾನಿ |01-42- (ಎನ್‌ [ಗರಿ 22825 22825 

ಜಿ.ಪಿ) 

— 
EC ET 
ಪಾ CRE 

TR) ಫ್‌ 
TTS ವರ್‌ ಇಮಾ ನನ ಇರಾನಿಹಾರ ಹಾವರಾಷ್‌ ನಾತ್‌ ರ್‌ 
SI-04-337-0- |20ಡದ : ವರೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ 4.00 ಸಮೀ ಬಿಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
01-422- ವಸ್‌ [ಜಸುವುದು. | 30000 30000 
ಸಿಪಿ) 
7 |ರನದ್‌ ಮಾ ನಾರ್‌ಸನಾರ್‌ನಕನ್ನ ನನ್ಯ ತ SEE — “= 
nis (ore [5 ನಿರ್ಮಾನ ಃ ೫0.00 ೫0.00 
ಸಪ) 
ದಾ p rea — —f 
3 ರಷಮರ್ಗ ಗ ನವನ್‌ ತಾರಾನ ನಾರದನ "ತಾಂಡ ಆಪ್‌ 
% ೬50 ಕಿಮೀ ಬಿಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡು: 
ors. ene ತ್ತೆ ಸವಾ ನರತರ 40.00 30.00 
ಸಿಪಿ) 
|ಕೌವರ್‌ ಮಾ ್‌ನರಾರಾನ್ನತವವ್‌ ನಾರ್ಥ್‌ ಸತರ: 
1-422 (ಎಸ್‌ pe] 13867 
ಸಿಪಿ) 
'ಬನ್ಸಪಾತ್ತ್‌ಕಾ್ಗ ET 387 
'ಸವಹಸೂಡ ತ್ತ ಮಾಡವ ಇವಾಗ) 
T ತನ್‌ಡತ್‌ px) pT] 
S04-337-- ಗಣ ಹಾಲಭಾವಿ ತಾಂಡಾದ ಎಸ್‌.ಸಿ ತಾಲೊಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ 
| 0೬-422- (ಎನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(ಮೆಇಂನೆಂ52237 ಕಾಲ್‌-ಸ). 
ಸಿಪಿ) 
7 ನಾಡ ವನವಾಸ ಕಹಾ [253 Kx 
5054-4-337-- [ಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಗೊಳಿಸುವ ಕಮಾರ 
0-22- (ಎನ್‌ |(ಷಇಂಪಂ85162) 
ಸಿಪಿ) 
3 ತನನನ ನಾನ್‌ ಸವಾರ್‌ ರಾರ ಪದ್‌ 3 ಹ್‌ 
3054-04-337-0- [ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೊಳಿಸುವುಮು 
) 
ಸಿ ಪ) 
Ri mi 


5ಛಧಿ ತಲಜೆಂಗ ನತ 2019-20 ನಸ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆನಧು 
7 fy 
ಶಾಕ ಮಾನ ನ್‌್‌ ಸಾವರ 
50403570 - ಅಂಗಡಿ ಬಕ್ಯಬಂದ ನಮಂಯಾು ಬಲಿಂ ಖನ್‌ಸಿ ಳೆಯ 
ಂ೬422- (ಎಡ್‌ ನರಗ ಕನ್ನೆ ಅನಿವೃದ್ಧಿ ಗೆಜಿಮವುದು. (ವಸಂನಂಸ9259) 
ಸಿಖ) 


Tass 30 


ON TT TA 
i422 ನನಗೆ ಸಹಿ ಚರೆಂಡಿ ನಮ ಮಾಡುವುದು. (ಮೊಂನಂ೫63) 


ಸಿಪಿ 


'ಥಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಿಜನ ಮಾಳಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಕೆಂಚ ಬಸ್ಥಣ | 

[ನುಸಯಿಂದ ಗುಂಡಯ್ಯ ಮನೆಯವರಿಗೆ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ if 

| ಮಾಡುವುದೆ. ಲಿಂಗಸುಗೊಮಿ' ಪಾರ್‌ ' ನರಿಸರೆ ಜಾಸತರ' ಓಣಿ | | 
(ಡಿ.ೆನಲಸೇರ ಮತ್ತು ಭಾಯ್ಯಾಭೂರ ಓತಿ ಉಲ ನರರ-ಜ { 

MNS 

ಹ ಓವನ್‌ |ಮುನಪ್ಪ ಸತ್ಯಲ್ರೆ ವಡ್ಡರ: ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಪಿ. ಡೆಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು: 
ಸಿಪಿ) (ವಂ.ನಂ36365) 


| 
AE ಮದವ ನವ್‌ ಎದ್ದ; KN 
ಕಾಹಸಾಹ ತಹ ಾವನನಸನನ 
T ES ನಾನ ಕ್ಯಡವನ್‌ ಕ್‌ Tm ET] | 
s090-06-37-5-[ ಶಿಮಾಣ ಮತ್ತು ಚಿ್ಯಚಿರರಿಖುಳ ಗೃಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತ ಪತ್ತು 
1422 (ಐನ್‌ [ರಂಡಿ ನಿರ್ದಾಣ 
ಸಪ) 


(RE ಇವಾ ನನಾತ್‌ ಪಾಸ 
[ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತೆ 
SOS4--04 37 'ಬೋಮ್ಮನಂಳ, ಉಪ್ಪೆರಸಂದಿಹುಳ; ಗ್ಲಿಮದಲ್ಲಿ ಹಗೂ ಮುದುಗಲ್‌ 
ಂ1-422~ (ಎಸ್‌ (ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಹ:ರಸ್ತಿ ಮೆತ್ತು ಚರಂದಿ' ನಿರ್ಮಣ. 

ಹಪ) 


E00 


— SRST SS SET ETRE 
ತಂಗಿ. ನನರ: ಮತ್ತು ಗುರಿಸುಂಟ ಗಮೆದಲ್ಲಿ, ಸ॥ ರಳ ನತ್ತು 
'ಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ "ಮತು ಮುದಗಲ್‌ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಗಳಲೇಟಿಂತ 
SOM A4-37)- le [3 
i TSS ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ. 


01-422 (ಐಸ್‌ ' 
ಸಿಪಿ) 


ಪೌ I EX 
'ಶತೊಡ ಅಡಪ] 555 
ಸಾಧನಾನ ಇತ್ರ ಮಾವನ ಇವನಗ 


H Poe ಧಾನ್‌ ಪರಾನ್‌ kin Ld ಸ 
1 42- (ಎನ್‌ ಸರ್‌ ಫಳ: ಕತೆ ನಿರಾ (ಬನಲೂಬಾ 
| ಸಿಖ) 
ಸರಧನನಡ್‌ ಸರಸರ ಸರವ ಸನರರ್ವಾರತ ನನಾಡಾನರ `ನ್ಯಡ. 


'ನಂಗಾಯಲ ಗಯ, ಗಾಂಧೀನಗರ, 'ಎಸ್‌.ನಿಪೌ ಕಂಪ್‌ ಮತ್ತು ಬಸಾಪುರ 
ನ-337-- | ಇಷ ಗಡಗಳ ಎಸ್‌ ಕಾಯೊಧಿಯಲ್ಲಿ: ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಜರಡಿ 

3 01-422- (ಎನ್‌ ನಿಮಾಣ ಕಾಮಣಾರಿ (ದನು, 85246) \ 
ಒಪ) 


ಸಎಧನೊನು ತುರಡ್‌ ನ್ವಾರ್‌ ಮತ್ತು ಪಳಹುಡ್ತರ 
IH ಲ ಎನ್‌ ಉಲೋದಿಯುಲ್ಲಿ ಸಸಿನ ಮತ್ತು ಚರಂ 


ಥೆ 422 (ಎನ್‌ ನಿಮರ್ಜಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪ.ಇಂ. 93448) 
ಸಿಪಿ) 
ಸಂಧನಾತ' L- ಸನಧನೊರು ರಂ ರವಾ - 0505 10000 
'ನಾರೋಧಂಕ್ಷೆ ಸನಿ 6 ! 
{ 054 AM332-0- ಲೆ ನ ಕಾಶೋಧಮಯುಲ್ಲಿ ಸಿಕ ರಸ್ತ 
4 «2 «or ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿಮರಿ ಕಂಮೆಗಾರಿ(ಪಇಂ. 97540) | 


| | | 
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p T FETE 
ಸ್ರಸಂ ಸತ್ರ ಲೆಳ್ಯರ್ಷಿಕ 'ಇಮಸಾರುಯು ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ನಿ ಅನುದಾನ ಷರಾ 
FY [3 _ ww 14 15 
ಸರಧಷೊರು ನ್‌ ನಾಶನ 3ಸಧಸೊಡು ತಾರ ಕಹಂಜೆನಾಕ. 300 3350.00 
054-ರ-357-0-| ಶಾಂಶಿನಗರೆ ಹಾಗೂ ಧೇಮರಾಜ ಶ್ಯಾಂಖ್‌ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್‌ಸಿ. 
5 1-೬2- (ಎನ್‌ | ಇರೊಿರುನ್ಲಿ ಸಿಸಿದಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಮರ್ಜಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
48 (ಮೂರ. 99334) 
ಹಾಷನ್‌ಾವನಾ ದ್ವಾ ಮಾತ್ರವಾ] 8 TIT 
ಹ್ಮ ಕ್ರ ಮಾಡಹರ್‌ಾಷನನ್‌ ಲ 
FON ಸನಾನ್ಯ ಪಾ ಪಫಾರಾಾಧ 
054-04-೨37-0-| ನಗರದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ವಾರೆ ನಂ-3೬ ಭೋವಿ 
§ i-- Yon | ರನನಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿರತ್ತೆ ಮತ್ತು ನರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಮಗಿ, 90x0 90 
ಸ (ಮನಂನಂಸ477) 
ಮ್ಯಾ 5054-04-337-0- 
2 0-2 (ಎನ್‌ 20.740 2074 
ಸಿಪಿ) 
KN Re ಇನನೊರು ಇಮಾ ತಾವ ಗಾವಡೆ ನನ್‌ಸ. —T 
ರ ಲ (ಯಸ 
5 a 'ನುರೋನಿಯಲ್ಲಿ 3೪೨. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ: (ಬನಂ80099) ಮಪಿ py 
ಸಿಪಿ) 
ತಸ್ಯ 004337 ನಧನ ಸವಾ ಹಡ ಸವಾರ ಇನ್‌ ಇರೋ ಹಾ 
4 o1-422-. (on ಸಹ ಕ್ಲ ಸಮಾರ ಗನಂ 15290 1529 
ಸಿಪಿ) 
4— - — 
EN ನಧನ ಇವನ ಪ್‌ ಕ್ಷತ್‌ನ್ಲೂರು 'ವಡಪಾಪರವಾತ್ತು 
654-04-531-0-| ಡನ ಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿರನ್ನೆ'ಮತ್ತು 
5 a lo ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಮಗಾರಿ,. (ಒನಂ85359) 5 Ne 
ಸಿ.ಪಿ) 
EN ಧಾನ್‌ ಪರಾಪರ, 'ಬಳ್ಳನ್ನು ಎಸ್‌ ದಾಗ ್ರ' 
05-397-0 ಪಾಲಾಮೂರ. ತೋರಣದಿನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕದಿನ್ನಿ ಮರಕಂದಿನ್ನಿ ಹಾಗೂ 
§ 01-422-  (ಎಷಾ | ನದವ ಸ್ವಿವಗಳಲ್ಲಿ. ಸಸಿ. ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವಂ. ash an 
Val 623 ಕಾಲ್‌-2) 
ಹನ್ಯ ನಾ ನವನ್‌ ಪದನಾದ ರಘದನವ 'ನಡರನದೆ: [SSPE 
ಸ ಚರಂ (ವಂ, 94187) 
9, 0-2- (ಎಸ್‌ ಅಸ್ರಿಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವಾ: 9403) wugs0 1085 
ಪಿ) 
ಪ್ಯಾ ಇನ ಇನಪರಗನನರರ ನನನ್‌ ಸಾತರವ, 
SS-337-- | ನಾಗರಬೆಂಚೆ, ಬೈಲಗುಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಕುಹೇಕಲ್ಲೂರು ಸ್ಲಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ರಸ್ತ 
& 0-22- (ಎಸ್‌ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವಂ. 96465) ಚ 2014 
ಸಿಪಿ) | 
EIR ಸಾರ್‌ ಮ್ಮ ತ ಇಡ ನಾಾರಿನ್ನ 
$054-04-351-0- | ಸಂಬಿಸಾಳೆ, ಸ್ರಾಮಗಳೆ ಎನ್‌ಸಿಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ: ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
9 0-2- (ಎನ್‌ 'ಕೆರಂಡಿ ನರ್ಮಾಣಾ'ಕಾಮಗಾಡ್ಲಿ!ಪಇ: ಇತತ! 00.10 2295 
ಸಿ.ಪಿ) 
'ಪಮಾಡವನ ಇಮಾನ್‌ ಬನ್ನ 37 
ಮತ್ರ ದವನ 
7 ಮ್ಯಾ ಧನ್‌ ಹ್ಯಾ ಪರಣ ನಸಡ್ಯರರನ್ನ ನಾರ್‌ ಸವಾಕವಕಣ್ಥ್‌ 3ನ oH 
3ಸುಂಕನೂಧೆ ಸಮಲ್ಯಾಪೂರ: $ಗುಡಿಹಾಳ 6:ಆನಂಡಗಲ್‌ 
3054-04-337-0- |7ತುಪ್ಪದುರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಪಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
01-422- (ಎನ್‌: ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಪಿ) 
EF ESN § ಸರಾ ಪ್ಯಾ ವಾನರ 3 ಡಂಚಿನಾೇಯಿ) 38 35 
ಸ054-09-337-9- [ಗಮ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪೆಳ ಎಸ್‌ಸಿ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿದಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
0೬-422- (ಎನ್‌ [ರ್ಮಾಣ ಕಾಮೆಗಾರಿ. 
ಸಿಪಿ) 
i 


scp action plea 2015-20, Fisia! 


ಮಸಾರಿ ಹೇಯ 
—— —y- 
| 3 

ರಡ ಮ್ಯಾ ನನವನ್ನ್‌ ಇಡಾ 
ಎಜು 3.ನೆಂರಿಬಾಮೂರೆ ಪಾಧಿಜಕ ತಸಾಣ್ಣಾಳ $ಸರಿನೆಸಿಲುರೆ ಗ್ರಾಮದ 
S33 ಹಾರೋದಿಯಲ್ಲಿ ಒಸಿಸೆಕ್ತಿ ಮೆತ್ತು 
O14 ಎಸ್‌ ಗಂಟಿ. 


Se 


ಗಾವ RR ETT 
'ರೋನಿಯಲ್ಲಿ-ಸಿ೩ ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (84234) 


ಗರಗ ಚಿಕ್ಕದಾಕರ್‌ ನ್‌ "ಮಲವ —f 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌೫ ಕತಬೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
(64229) 00 1325 


| 
| 


ಗನ ಸಸಾರ ನ i 
'ಕ್ನಾಂಬ್‌.  ಸೇಣಾಮುರ,  ಜಿಕ್ಕೆಳಂಪೊರ. ಪೆಂಕಟಗಿರಿ, 
304-8-337-0- ವಡ್ಗರೆಹೆಟ್ಟಿಕ್ಕಾಂಬ್‌. 'ಹಂಪಸದುರ್ಗಾ. ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ 
} ಗಂವೆತಿ. 01-42೬ (ಎನ್‌ ಗಣಲೋಭಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂದಿ ನಿರ್ದಾಣ 00 200.40 
ಸಿಪಿ) 


ಕನ್‌ ನನನ ಇನ್ಯಾವ ನರರ 
'ಚಾಮಲಾಪುರ,  ಬೇಬನೇರು 'ಉಾಮನೂರು. ಇಂದರೆಗ, 
4337-0 ಚಿಲಕೆಯುಖಿ, ಹಾಲಳ್ಳಿ ಕಿನ್ನಾಳ, ಕಲ್‌ತಾವರಗೇದಿ, ಕೂಕನವಲ್ಳಿ 
2 ಗಂಣವತಿ ಯ (ಎನ್‌ |ಜಿನನ್ನಖಿರ, ಭೀಮನೂರು, ಹಿರೇಯೊಮ್ಮನಂಳ, ಗ್ರುಮೆಗಳ ಎಸ್‌ಪಿ 26639 266.39 
೫) [ರಲೋನಯಲ್ಲಿ ಸಖಿ ರಸ್ತ: ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ. 


CCE TCT SE =} 
ಸಿದ್ದಮೊರು. ಸೆಂದಿಹಳ್ಳಿ ಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಯೋವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 
ಸ್ರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (84371) 


[ el _ ಮ es ಣಿ: 
pa #68T9 Fj 
ke 7 i ಮ ಧಾ 
KN ERA ] ನಗರ ಪತ್ನಡ್ರ” ” — 
p ಹಾಂದವನಕನ ಇವಾಗ pi 


SUSI-08-331-0- 
1 ಕನಕಗಿರಿ 0-42- (ಎಸ್‌ 
ಸಿಖ) 


4835 


ಗಾನವ 
'ಜಂಗಮರಿಸಲ್ನುಡಿ 


| SOSA 
| 2 ಕನಗಿ [0 (ವ್‌ 
; ಸಿಪಿ 


uso 64.00 


1 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


3ರ ಎಂಗ pian 2019-20 ial 4 


ವ ವ ki 2019-208 
ಸಂ ತತ್ರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಶು ದೆೊಪ್ತ | ಸಾಧನ ಆನುಜಾನೆ ಸರಾ 
¥ [3 iW 7? KA 14 35 
ಗನ ಮಾನ ಘಾನ ಢಾ ಷ್‌ 
'ಕ್ಯಾಂಖ, ಡಾಕ್ಟರ್‌ 'ಕ್ಯಾಂಪ, ಜಂರಟಗಿ . ಹಣವಾನ , ಸಂಗನಾಳ 
[ಮೂಸ್ಧೂರು . ಜಂಗಮರ ಕಲ್ಲುಜಿ ಗುಂಡೂರು ಕಾ ಕನ 
'ಕ್ಯಂಖ್‌, ಅರಿಜೂದಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಕಾಮಗುಂಡಮ್ನು ಕ್ಯಾಂಖ್‌, ಚಳ್ಳೂರ 
[ತ್ನಾಂಖ್‌ ಮಾರಿಕ್ಕಾಂಸ್‌, ಹುಳ್ಳವಾಳ ಕ್ಯಾಂಪ್‌, ಮರ್ಮಾನಹಳ್ಳಿ 
5054-04-337-0- [ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಪಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ೩, 'ರಸ್ತ 
1 ಕನಕಗಿರಿ 0-2- (ಎನ್‌ |ಜಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 43395 453.95 
ಸಿತು) 
\ 
7 } 3 33 
3 ೫ 3737 
'ಮಾಂಡುವಕನ ಇಷಗಾರಿಗಘ T 
ಕಾಸ್‌ ಪಲ ಮನೆರಾಪಾದ" ಹರಗಹೊಸಳ್ಳಿ' 3580 
5054-04-937-0- [ಹಿರೇಸಿಂದೋಗಿ ಮತ್ತು ಕಾಶರಕಿ-ಗುಡ್ಡಾನೂರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಂ1-2- (ಎಸ್‌ (೩.3, ರೆಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಸಿಪಿ) 
T-NnoE್‌ ಕಾರಾನ ನನರ ತಾಂಡ್‌) ಗ್ರಾ RR | EX 
-422- (ಎಸ್‌ (ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 
ಸಿಪಿ) 
me [ರ್‌ ತನನ ಪೈವರನಗನ ಗ್ರವದಕಿ ಸಸ್‌ನಸ್ತೆ 35 Ki] 
22 co ನಿರ್ಮಾಣ. (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 
ಜಿಪಿ) 
3 3335 775 


[ಹೊಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


rT ಸಾರ್‌ ಪರಾನ್‌ ಪಾಗಾರ ಪನ | CS 
5054-04-337-0- |ಮನೆಯಿಂದ ಆಂದೇಡ್ಕರೆ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ತಾಂಕ್ರಿಟಿ ರಸ್ತ 
0-2- (ಎಸ್‌ |ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹಿ.ಪಿ) ನ 
Ta 


7 Ee 
FT | 33 
_ನಸಂದವರಡ ಇಮಗಾರಿಗಳ 
ನಸ ವಾ ಪಾತನಾರಾರ ಸತರ ಸಮಾ 
5054-M-337-- 400, ರಿಂದ 640 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿಗಳೆ 
t ತುಷ್ಪಗಿ oi-22- (ವನ್‌ ಧರ್ಮಾಣ 150.00 1500 
ಸಿಪಿ) 


ಷರ ಇವಾ ತಾಂಡರಾಡ ಮಾಡಗನ್ತ 


502-046-3370 
'ರಡತನಿ. ಸ್ತಿ: ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 15044 7560 


2 ಕುಷ್ಣಗಿ 22 (ನ್‌ 
ಸಿಪಿ). 
7 E17] 787 
'ಹೊಸೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು 
CE 7 


0-472- (ವಸ್‌ 2800 26.00 
ಸಿಪಿ) 


ನರಾ ಪರ ನಾರ ಪಹಾಾ 
305404-337-8- ರಸ್ತ ಶಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 300 ರವರೆಗೆ ಹಭಿವೃದ್ಧಿವೆಡಸುವುದ್ದು 


2 ಕುಷಿ 0-2- (ಐನ್‌ pS 200 
ಸಿಪಿ) 
A 
04-337-೦ ನರ್‌ಮನ್ನಾಮತ ವಿಂದ ಜುಮೆಲಾಸುರ ಪಮ ಕಹರಂದೆ | 
3 ಇುಷಗಿ ಂ1-42- (ಐಸ್‌ [90 ರೆ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪೆಸುವುದು. 24383 2443 


ಸಿಪಿ) 


cp actin plan 2059-20 Final ps 


[ರಾರಾ ತಾಲೂಕಿನ ರತಿಂ ಹೆನ್ನಾನ: 50 ನ್‌ 
(ತೆನಳಿಹಾಳೆ ಗತ್ತಮಕ್ಕೆ ಕುಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ, 000 ರಂದ 150 
[ಶನರಿಗಿ ಠಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಣ. ಜಿಲ್ಲಾ 'ಮುಖ್ಧ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಖರಲ' 


|ಶಾರಚಕ್ಕೆ ತೊಡು ರಿ ಕಮೀ. 0೨೦ ರಂದ 130 ರವಳಿಸೆ ರಸ | 
ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಾಗೇರಿ-ಮುತಜಿ ಠಸ್ಗಿ ಕಮೀ. ೧80. ಶಿಂದ 2.0 | 


[ರಪರೆಗೆ ಡಿ ಗಿ ಎನ್‌ಸಿ ಕಾಲೋಧಿದುಂಪ 
ಗರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ತಿಮ್ಮ. 2,೦8 ರಿಂದ ಕಿಮಿ: 100 ರವರೆಗೆ ಲಕ್ಷಿ ಅಕ್ತೆ| 
SMA ಮ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಗುಂಟಮಡು - ಸುಕ ತಸ 
EF] OA (ಐಸ್‌ ಕ್ಯ, ಮೀ. ೩೧ರ ರಂದ 44ರ ರವರಿಗೆ ಪ್ತಿ ಸುಧಾರಣೆ. 460 469.01 
pl ಸಕ) } 
| 
| } | 
Ky | ! | | | 
|| | | 
| 
ಎ Wi ಲ 
ET 
ಸಾನ fp 
7] 
| 3104.67 [_™] 


3೭4 3ರಳ!೧ ಧಗ 203320. ನುಗು) 


ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು BLN 


2615100 


5054-04-337-0-01-423- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಆತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 


pe PS ಜಾನ್‌ ನ 
| |-192” | 
FI p 
j 2019-20ನೇ 
ಸಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು..............,........ಸ್ಲೇಜ........ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ. ಧನ್ಯ ಹರಾ 
1 ” p € id 15 
[ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷೀಣ ಮತ 'ಶ್ಹೇತ್ರ 
ವ — RS BE 
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪಾರ್ಡ ನೆಂ 45 ರಲ್ಲಿ 7 
ಬರುವ' ಅಶೋಕ್‌ ಬಿಳಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ [ಕಲಬುರಗ ದಕ್ಟೀಃ 
t [4 10.00 10.00 
ನಾಗಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ 'ಮತ ಕ್ಟೇತ್ರ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
F ui 
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 55 ರಲ್ಲಿ | 
gy 
z ಬರುವ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮೈಕಲ್‌ ರವರ ಕಲಬುರಗಿ. ದಕ್ಟೀಣ id 0.00 
[ಮನೆಯಿಂದ ಐನಾಪುರ ಮನೆಯವರಣಿ 'ಮತ ಕ್ಸೇತ್ರ 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
[ ಜಾ | Uh ಮ 
ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣಸಿರಸಗಿ 
ಸ ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಟೀಣ 
3 [ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ it 10.00 10.00 
8: 
'ಬಡಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಓಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ey 
§ 4 —- SE 
ಕಲಬುರಗಿ ಕಿನ ಶರಲಣಸಿರಸಗಿ 
ಹ iy ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಟೀಣ P 
4 ಗಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಡ್ಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮಳೆ ಳೀ 17.84 17.84 
[ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಓಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಜ್‌ 
Ce ವ k tk 
4 ಒಟ್ಟು 4784 47.84 
ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮಿಣ ಮತ ಕ್ಷತ್ರ & KE 
[ಲಬುರಗೆ`ತಾಲೂನ `ವಿನಧ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ [ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮಾಣ SN 
'ಅಲಗೂಡ, ಕಿಣ್ಣಿಸಡಳ್‌,.-ಪಟಿಮಾಡಾ, ಮತ ಕ್ಲೇತ್ರ 
ಥೋರಜಂಬಗೂ, ನೀಲಗೂಡ,. ಓಕಳಿ, ಬಾಚೆನಾಳ 
4 ಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಹಿ 43.37 83.37 
'ರಸ್ಲೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
1 ಹಟ್ಟು § 8327 ಆಡ37 |} 
ಗಿ ಉತ್ತರ ವನ 
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 1 
ail 
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ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 


ES Su 


ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮಾನ 


ಕಲಬುರಗ ನಗರದ ಸುವರ್ಣ ನಗರದ 
ಕಲಬುರಗಿ 
1 |ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಈ 5.00 333 
ಅಭುವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪೆ.ಇ.ಸೆಂ- ತ್ತ 
10೦482 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ಫೆಲಬುರಗಿ ಪಗರದ ಸುವರ್ಣ ನೆಗರೆದೆ 
ಕಲಬುರಗಿ 
2 'ಪರಿಶಿಷ್ಯ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ SE 5.00 3.33. 
€ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ -ವೆ.ಇ.ಸಂ- ಖಿ. 
100486 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ಕಲಬುರಗಿ ನಗೆರದ ಸುವರ್ಣ ನಗರದ ಕೆಲಬುರಗಿ 10.00 667 
3 | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ |  ಮತನ್ನೇತ್ರ \ f 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ವ.ಇ.ಸಂ- 10043೮ 
[3 ಒಟ್ಟು! 20.೦೦ eve 
ಹೊಸ: ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಿರ್ಮಾಣ. 


ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 23ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ 
1 18.05 18.05 
'ಜಗದಿಪ' ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ಯಾಮ ಮತ ಬ್ಸೇತ್ರ 
[ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 
1 ಹಟ್ಟು 18.05 18.05 
4 Bi ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು 38.05 31.38 
L £ [1 
ಅಫಜಲಪೊರ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ 
'ಅಘಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆನೂರ ಅಘಜಲಪೂರ 
ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌.ಟಿ. ಜನಾಂಗದ ಮನೆಗಳ ಮತ ಕ್ಟೇತ 
1 |ಠತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 35.00 35.00 
ಅಘಜಲಪೂರೆ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಪ್ಪಾ ಅಘಜಲಹೂರ 
ಸಿಪಿ. ಮತ ಳಿ 
2 ನಗರದ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತ ಕ್ನೇತ 495 4೨5 


p 
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ಹಕ್ಕಿಯ ಐಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. 


'ಅಘಜಲಮೊರ 
ತ 
ಮತ ಫ್ನೇತ 


3 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ! 7.85 7.85 
3 | 
| 
'ಅಘಜಲಷೊರ ಮಾಡ್‌ ನಷ ವಾ I 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಜನಾಂಗದ. ಮನೆಗಳ ಯತ ಶ್ಲೇತ 
4 ಹತ್ತಿರ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 10.00 10.00 
ಆ ಮ EN | ವ 
4 ಕುಟ್ಟ 57.80 57.80 
ಭಿ dl 
ಆಳಂದ 'ಮತಕ್ಟ್‌ತ್ರ 
ಅಳಂದ ಕಾಮೂಕಿನ ಆಳಂದ ಪಾರ TE K "| 
'ಖಂಡಾಳ ಬ್ಲಮ, ದರ್ಗಾಶಿರೂರ ಪಾರ್ದಿ 
'ಠಾಂಡ' ಮ್ತು ಸಾಲೇಗಾಲಬೆ ಧ್ಯಮದ 
4 ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತ | 73.86 73.86 
| ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 
ವ ಮ — 
3 


ಜೇವರ್ಗಿ 'ಮತ್‌ತ್ರ 


= ಹಂದನ ಾವುಗಾಕಗಪ 


ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೂರ ಎಸ್‌.ಐ 
'ಗಕ್ರಿಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗೆಡದ ಬಡಾಪಣೌಯ 
[ಬಸವರಾಜ ಬೌಡಿ. ಮನೆಯಿಂದ ಅಮಲಖ್ಸ 


ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮಾಣಾ-93193 


Je 


'ಜೇವಗಿ। ಕ್ಪೇತ್ರ 

1 [ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ " ಮತ ಕೇತ 1913 125 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ್‌ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಯಶಂಟಡವರೆಗೆ 
ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-ಅ೦7೮ರ೮ 

2 |ಜೇನರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ತಾಮಿ ಗ್ರಾಮದ ಡೇವಪ್ಪ _ 
ದೊರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ವರೆಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಮಠ ಳ್ಲೇತ್ರ 80 3.50 
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ಜೇವರ್ದಿ ತಾಲೂಕಿನ 

ಎ) ನರಿಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮುಳಪ್ಪ 
"ಮನೆಯಿಂದ ಆಶೋಕ ಜೈನಾಪೂರ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಿ. ರೆಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಾ 
(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶಾಶಿಕುಮಾರ ಹೋರೆ 
ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಹೋರೆ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 


ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹೋದೆ ಹುಲಕಲ ಮನೆ ಯಿಂದ 
[ಮಾನಪ್ಪ ಮಾರಡಗಿ ಬೋಲೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
'ಮಾನಪ್ಪ ಮಾರಡಗಿ ಹೋರೆ ಮನೆಯಿಂದ 
ಹಣಮಂತ ಮೋರೆ ಲಖನಾಪೂರ' 
ಪುನೌಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಸಿ) ಗುಡೂರ (ಎಸ್‌.ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಬರಪ್ಪ ಚೋಡಿ 
'ಮಸ್‌ಯವರೆಗೆ' ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


3 ಖಿ) ಖ್ಯಾದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹ. ಪಂಡದ ಜೇವರ್ಗ ಮತೆಕ್ಟೇತ್ರ. 


40.00 


3 ಒಟ್ಟು! 
'ಯೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ 


67.13 


ಹಾವರ್ನ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಬೋಳ್‌ ಬ್ಲಮುದ 
ಮರೆಪ್ಪ ಪಿಲಕಪ್ಪ ರಾಪೂರ ಮನೆಯಿಂದ 
'ಅಕ್ಟ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನೆವರೆಗೆ, ಬಸಪ್ಪ 
ಖೀಮರಾಯ ಸೇಡಂ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ" ಹಾಗೂ ಶಿವಣ್ಣ ಸಾವು 


ದೇವಸ್ಥಾನದ 'ಪರೆಣೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


{i |ರಾಪೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಿರೆಮ್ಮ ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಸೆ 


116.13 


40.00 


116.13 


116.13] 


116.13 


183.26 


160.88 


ಡಂ ವಿಭಾಗ 


ಸಡಾ ಉಪ-ವೆಭಾಗೆ" 


ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಸೇಡ೦ ತಾಲೂಕಿನ 'ಜಾಕನಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟೆ. 
1 |ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಜಾಕನಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸೇಡಂ. 


50.00 


531 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಗಿದಿದೆ: 


ಒಟ್ಟು 


50.00 


5079-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ: ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
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(8ಿಮೀ 10ರ ದಿರದ 180 


ಸೇಡೆಂ 206 
| 
136 - 
ಸೇಡಂ 2000 1350 
fy al 
4 ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೀವ ಸಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಸೇಡಂ. 20.07 10:00 
ರಸ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಃ L 
[TSP Work 2019-20 {Chinchofi tq Sedam Constituency) 
ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ 'ಬಂಟನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
4 |ನರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇಡಂ 10.00 6.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
[ಅನೂಕೂಲವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ [ 
l ಈ 
ಚೆಂಚೋಳ: ತಾಲೂಕಿನ 'ಕೊಂಡಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
5 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಗೆ ಸೇಡಂ 12.69 846 ಸಾಮಗ 
ಅನೊಕೂೊಲವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮುಗಿಡಿಡ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
dl 
ಒ 82.76 S86 
+ | 
ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು 132.76 57.17 
ಚತ್ತಾಪೊರ ಉಪ-ನಧಗ Ka g 
ಮುಂದುವರೆದ ಸಾಮಗಾರಿ | 
1 |ಜಿತ್ತಾಹೊರ ಪಬ್ಟಣಡ್‌ ನಾರ್ಡ ನಂ ನ್‌ 'ಚಕ್ರಾಪೊರ 3 361 ಕಾಮಗಾರಿ 
ರಲ್ಲಿರುವ ಸನಂ. 14 ರಲ್ಲಿರುವ ಅಶ್ರಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್‌.ಸಿಸಿ. 
ರಂಡಿ: ನಿರ್ಮಾ 
[ ಕ Ws 
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ 
7 ನಾರ ಧನ ನಾಡಾ ನಹ ಬನಾನಾ a7 [ ದ್‌ 
KS ಇ ್ಹಾ ಇಮೆದಲ್ಲಿ 3 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹೊಸ 
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
F ಬಟ್ಟರು | - [en | A365 
ಜರಲಚಾಳ ಾಫ್‌ಪಘಾಗ 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನೆ ಹೊಸ ಸಾಮೆಗಾರಿಗಳ 
sds ತಾಲೂಕಿನ 'ಸಾಲೌಬರಸ್ಕ್‌ ನರ -} 
1 [ಮರಪಳ್ಳಿ ವಾಯಾ ಎಂಪ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಠಸ್ತೆ ನಿಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಿಂಚೋಳಿ 760 5.07 ಸಾಗರಿ 
ಮುಗಿದಿದೆ 
ಚಿಂಬೋಳಿ`ತಾಲೂ8ನ ದೆಗಲ್ಮಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
2 |ಎಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ಸಹಿತ ರಸ್ತ ಚಿಂಜೊಕಳಿ py 5 ಕಾಮಗಾರಿ 
[ನಿರ್ಮಾಣ G ಮುಗಿದಿದೆ 
r fp ಒಟ್ಟು r 932 621 
ಸ 9-3ನಾ ಸಾರ್‌ ಹೊಸ ಇಡಾ Ni 
ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಂಪಳ್ಳಿ 
} ದಿಂದ ಗೌಡನಳ್ಳ ಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಿಂಚೋಳಿ 60.99 60.99 
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ಇಷ್ಟು ಈ $55 
ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು 7031 67.20 
ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ 
ಸುಡುಮಟಕಲ್‌ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ 
7|ಹಾಡಗರ ತಾಪನ ಜನಕರಾ ಗ್ರಾಮದ 7500 53% 
[ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ' ಸಾಬಯ್ಯಾ ತಂದೆ 
ತಷ್ಠಯ್ಯಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
-——ಾನರರ ಇವಾ ನಾತ್ರ ಸವನೆ 1500 ₹87 
53-— ಮಾವನ ಸಾಮಾನ ಸೈದಾಪೂರ ಮುಖ್ಯ 46ರ 3630 


ರಸೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ಡೊರು. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
5 3 ಸ್ತ 


ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಐರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ 
a 
7 ಗರ ಪರನ ಸಪಪ ಗ್ರಾಪದ| 'ನರುಮಿಕತಲ್‌ 70 1800 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾದರ ತಾಲಮಾಕಿನ ವಡೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


“9 
ತ್ಲೆ 


7 7ಹಾರಗರ ತಾವ ಕಷಪಾರ'ಗ್ರಾಮದ T ಸಾಹವಾರ್‌ pA) [K) 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

3ನ ಪರಾನ್‌ ಹಂಪಾಡ ಗಾಮದ ಸಕುನಾತ್‌ರ್‌ 00 ANS 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. "ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

5ರ ನನನ ಪತ್‌ ಸ್ರಾವದ ಗರಮ್‌ SP ST) 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಹಾನ್‌ ಇಮಾ ಮಾತಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 'ಗುರುಮಿಠಕಲ್‌ 1.00: .00 
ಎಸ್‌.ಟ.. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

೯ ಹಾಗ ಮೂ ನಾಗಲಾಪೊರೆ 'ಸಹವಕಾರ್‌ [A 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 

8 127.92 127.92 
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[ 


ಹೊಸ ಇಷ ರ 


ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲಾಕಿನ ಮೊಮ್ಮಸೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಲಚಮ್ಮವ ಕವಲಿ ಮನೆಯಿಂದ 
ಶಾಣಗುಂದಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ... 


[ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲಾಕಿನ ಆರಕೇರಾ (8) 
ಗಮದ ಮಾರ್ತಂಡಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ 
[ಮ್ಯಾದರ್‌ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತ 


ಯಾದಗಿರಿ 


15.00 


15,00 


ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 


ಯಾದಗಿರಿ 


25,00 


25.00 


ರಾಮಸಮುದ್ರ 
ಟಿಯಿಂದ ಅಶನಾಳ | 
'ರಸೆಪರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


25.00 


ER 


ಬ ತಾಲಾಕಿನ ಪಗಲಾಪೂರ ಸಾತ] 


ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ | 


ಯಾದಗಿರಿ |” 


pl 


Tone ತಾಲೂಕಿನ ಪರ್ಕನಳ್ಳಿ | 


(ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲಾಕಿನ ಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದ 
'ಗುಂಜಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂಡ ಆಗಸಿವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. 
ರಸ್ತೆ ಮುತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಯಾದಗಿರಿ 


25.00 


ಚಂದಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ತೆಣಕಿಣಿ ಶರಣಪ್ಪ 
[ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


10.00 


10.09 


ಶೆಹಾಪೊರ ಈಾಲಾಕಿನ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
Eos ಓಣಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾರ್ಗಕ್ಕ ಸಿ.ಸಿ. 
ಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಯಾದಗಿರಿ 


60.00 


ಶಹಾಪೂರ  ತಾಲಾಕಿನ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣ ಪಾಲ್ಕಮ ಪಟ್ಟಿಯ 
ಉಳಿ: ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಯಾದಗಿರ 


15.00 


15.00 


ಶಹಾಪೂರ ತಾಲಾಕಿನ ಕೊಳ್ಳೂರು ಎರ: 
ಗ್ರಮದ ಗೋಪಾಲ ಮನೆಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ 
[ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ  ಶಾಲೆಷರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ಶಸ್ತೆ 
'ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಯಾದಗಿರಿ 


10.00 


10.00 
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ರ ತಾಲಾಕಿನ ಮದರಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ 
'ಚನೆಬಸಪ, ಮನೆಯಿಂದ ಶೋರಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಯಾದಗಿರಿ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


10.00 


10.00 


12 


ಶಹಾಪೂರ ತಾಲಾಕಿನ ಅನ್ನಾರ ಗ್ರಾಮದ 
ಯಾದಗಿರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಂಗಪ್ಪ 
ಶಿಬಸಬಂಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
'ಚರಂಡಿ ಬಿರ್ಮಾಣ 


ಯಾದಗಿರಿ 


15.00 


15.00 


13 


[ಶಹಾಪೂರ ಶಾಲಾಕಿನೆ ಟೊಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ 
'ವಾಲ್ಕೀಕಿ ಕೆಟ್ಟಿದಿಂದ ಹನುಮಾನ 
[ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


13.00 


13.00 


14 


16 


ಶಹಾಪೂರ" ತಾಲಾಕಿನ ಗೌಡೂರು ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಟಿ.  ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ 
[ಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಶಹಾಪೂರ ತಾಲಾಕಿನ. ಹೈಯ್ಯಾಳ [9] 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಂದ ಸಾಹುಕಾರ 
[ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಯಾದಗಿರಿ 


ಶಹಾಪೂರ  ತಾಲಾಕಿನ ವಡಗೇರಾ. 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಕುರಕುಂದಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
[ತಂದ್ರಯ್ಯ ಬಸ್ಸಯ್ಯನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


10.00 


15.00 


10.00 


10.00 


15.00 


10.00 


17 


ಶಹಾಪೂರ ತಾಲಾಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈಲಹನುಮಾನ 

ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ. ಸ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


21.18 


2118 


17 


312.53 


312.53 


ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ" ಕಕ್ಕಸಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ. "ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


39.00 


39.00 


ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 


'ಹಾಪೂರ 
ತಕ್ಷಸಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸತಾ 


ಸುರಹೊೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡಗೇರಾ 
ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೇನ ಕೆನಲ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿರಸ್ತೆ ಸುರಪೂರ. 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ.84159) 
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———— 


ಬ Ke ಶಹಾಪೂರ 37,06 37,00 
SWISS 
2. 'ರಸ್ತಾಪೂರ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ py ಸ -.- ತಹಾಹೊರ: 308 hr 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
sd '& | p 


ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಕೆಲ್‌ -. 
. ಶಜಾಪ, . 40.00 
| ಕೊಡಮನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ]  ಸಹೌಷೂರ 40.00 


EE ಮಿ I 2 

ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಳ್ನಳ್ಳಿ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ] 
4 ತೆಹಾಹೊರ 37.00 37.00 / 
(ಅಶ್ರಯ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ pH ನಿರ್ಮಾಣ. i - 


ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾ "ಬ" ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
5 | ಶಹಾಪ 22. 2 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಲ 426 ಇ 


7] 203.67 Ea 


— 
ಸುರಯೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಜುಮಲಾಖಯೊರ Y ಷು [i] 


I [ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ. ಚರಂಡಿ ಸುರಪೂರ 20.00 20.00 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಸಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜು ನಗರ 
2 (ಬೈಲಾಪೂರ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸುರಹೂರ 20.00 20.00 

ಚರಂಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. 
a 


§ ] pr) 40.66 


= ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಪ್ಪರಗಿ, ಹುಲಕೇರಿ. 

[ಮೇಲಿನಗಿಡ್ಡಿ. ರರಯನಗೋಳ, ಉಪ್ಪೆಲದಿನ್ಟಿ 
[ಕರೇಕೆಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ, ಓಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


k 4 


'ಸುರಹೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಳದಿನ್ನಿ, 


ಸುರಪೂರ 135.00 135.00 


[ಮಾಳನೂರ, ಕೋಳಿಷನಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಬೈಲಕುಂಟಿ, ಜುಷುಲಾಪೂರ, ಕಾಮನಟಗಿ, A 
vi | 4 ಸುರಪೂರ 135.00 135.00 
ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸನ 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಸುರಹೊರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಾಪೂರ 7 
ವಿಸ್‌ಕೆಿ ಹೆಣಮಸಾಗರ, ಬೆಂಚಿಗಗಡ್ಡ 
3 ಎಹ್‌ತಿ, ಹಣ ಟರ | 150.00 150.00 
| 


[-3 
& 

£4 
[5 
& 
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ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿ/ದೇಸಾಯಿ ಮಾಯಕ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ 
ದೇವರಗೋನಾಲ (ಮೌನೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ 
ಸ ಕಾಲೋನಿ), ಖಾನಾೂರ(ಎಸ್‌.ಎಜ್‌) 
ಬೇವಿನಾಳ(ಎಸ್‌.ಎಚ್‌), ಅಡ್ಡೊಡಗಿ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಸುರಪೂರ 


4 


150.00 


150.00 


[oy 


5 


ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ: ಶಾಖಾಪೊರ (ಎಸ್‌ಸೆ) 

[ಹುಣಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 

ಹಾಗೂ ಸುರಪೂರ ನಗರೆಸಭೆಯ ವಾರ್ಡ ಸುರಪೂ 
ನಂ.3, 6 ಮತ್ತು 18 ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 

ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿ: 


146.61 


146.61 


716.61 


716.61 


SE EE ನ 
ಬೀದರ ವಿಭಾಗ 
| —— 
ವರಾತ 
i 
ವಾ್‌ ಪನವತೆಲ್ಯಾಣ, ಅಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗೆಳೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 32.83 748 'ಪುರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
ಎಃಕೆ.ಟೆ. ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ. ರ್ತಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
2 [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇಉಜಳಂಬ ಗತ್ರಿಮದ 'ಬಿಸೆಪಕಲ್ಕಾಣ 600 047 ಮುಗಿದಿದ. 
ಎಪ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ (91701) 
dl 
3 ವನಪ್‌ವ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಮಗಳ ಸಾನ್‌ 3/788 FT) ಹ್‌ಗವದೆ 
ಎಸ್‌.ಟೆ. ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರೆಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ (93853) (41 ಸಂಖ್ಯೆ) 
7 ಬನನಾವ್ಯಾದ  ತಾಮೂನ ಮದರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸವ್ಯ KT [Yd ಪಾದರ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಪಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
'ಕಾಮಗಾರಿ 
( 'ಮುಂಮಪತೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಟ್ಟು 8} 2343 
ಹೌಸ್‌ ಇಾಮೆಗಾರಿಗಳು 
7 'ಪ್‌ತಲ್ಯಾಣ 48.00 00 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಂಲೂಕಿನ ಹುಲಸೂರ , ಗಡಿ 
ಾಡಗತಂವ, ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಘೋಟಮಾಳ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. ಬಡಂವನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ನಿಮಾಣ ಕಂಮಗಡಿ 
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ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇರ, ಇಂದಂರಂಬಾದಮಬಂಡಿ 
'ಮಾಚನಾಳ ಗ್ರಾಯುದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾಖಣೆಯಲ್ಲಿನ 
ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿಮರಿ ಅಾಮೆಗಂರಿ 


4822 


WE 


pn 


'ಬನವಳಿಲತ್ಯಡ ತಾಲೂಕಿನ `ಚಿಳಿನೂಗಸಂವ `ವಂಡಿ`ಧೃಮದ " 
ರಸ್ತೆಯ ಸೊಸ ಸಿ.ಡಿ. ನಿಮಾಣ ಹಾಗೊ 

[ಚಕನಾಗಾಂವೆ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಮದೆ ಎನ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗುರಿ 


3537 


3587 


ನಿರ್ಮಾಣ ಾಮಗರಿ 
} 


'ಬಸವಕಲ್ಮಾರಾ ತಂಲೂಕಿಟ ಶುರವಾಗಂಂವ, ಮುಡಬಿ, 
ಮೇರಾ (ಕೆ) ವಾರಿ ಮತ್ತು ಗದಲೇಣಂವ (ಬಿ) 
ಗ್ರಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಖವಣಿಯಲ್ಲಿನ "ಸಿಹಿ, ರಸ್ತೆ 


ು'ತೆಲ್ಯಾರಾ 


45.00 


45,00 


[ಬನೆವಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನವಚಂಬೆಬಂಡಿ ಗ್ರಾಮಳ್ಳಿ 
[ಕೂಡುವ ಓಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ ಕಂಮಗಾರಿ 


43.40 


ಫ್‌ 


| 


[ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಅಂಲೂಕಿನೆ ರಾಮತೀರ್ಥ (ಕ) ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಚಾವಳಿಯಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
[ಳಮಗಾರಿ 


4800 


ನ್ಯಾ 
[ಬಸಚಕಲ್ಯೂಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಕಿವಾಡಿಯಿಂದ ಬೆಕೆಬಾಡಿ 


'ಶಾಂಡಸ ಗ್ರಾಮಳ್ಳಿ ಕೂಡುವ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾ 
'ಳಂಮಗರಿ 


45.00 


§ ವಾ 


[ಬಸವಳಲತ್ವಿಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಹಿನೂರ, ಭಕಣಕಳ 
ಮತ್ತು ಲಾಡಮುತಿ ಎಂಡಿ: ೧್ರಮುದ ಬನ್‌. 
ಬಡಾವಣಿ" ಯಲ್ಲಿನ: ಹಿ.ಹಿ. ರಸ್ಲೆ ಉಮಗಾರಿ 


45.00 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ  ಅಕಲೂಕೆನ ಹುಲಗುತ್ತಿ ಮಹ್ಮು 
'ನಾಂಿಯಣಮೂರ ಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. 
[ಬಡಾಖಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ. ಕಮರಿ 


ತವ್ಸಾಡ 


45,00 


'ಬ'ಳಲ್ಯಾಡ 
[ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಗೂಡ, ಚಿಟ್ಟೂ (8) 


[ಮತ್ತು ಹಂದಕ್ರಿಳ: ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿಮೋಣ. ೪೧ಮಗಂರೆ 


45.00 


45.00 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಆಂಲೂಕಿನ ಉಮ್ಯಾಮೊರ ಮ್ತು 
[ಗುಂಚೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌.ಟಿ, ' ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. 
[ರಸ್ತೆ &: ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಠಮಗಂರಿ 


'ಬಕಲ್ಯಾಣಾ' 


43.33 


43.33 


'ಬನವಳೆಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂ8ನ್‌ ನಾರಾಖಣಪೊನೆ ಮೊಳ |ವ್‌ತಲ್ಯ್ಯಡ 


[ಮಜ್ಲು ಭೋಸಣ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣಿಯಲ್ಲಿವ 


Fo 


ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬೆರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


43.36 


43.36 


ಹುಮನಾಬಾದ ಮತಕ್ನೇತ್ರ; 
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1 ಪಾಕದ `ಹಮನಾಬಾದ "ಅಲೂಕಿಸೆ ಗ್ರಾಮಗಳೆ [ಹುಮನಾಬಾದ 'ಮುಗಿದಿ: 
ಎಸ್‌ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಖ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರೆಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು: (ವರ್ಕ್‌ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸರ: 93847). (4 193.00 5,92 
ಸಂಖ್ಯೆ ) 


5 [ಧವಾವ್ಯಾನ ವಾ ಹುಶಾರ್‌ ಎನ ್ರಾಪದ |ಪಾಮನ್‌ದಾದ 700 [ye 


ಎಸ್‌.ಟಿ." ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ನವನಾವದ ನನನ ನಂದರೆ ತರಾರಾ. 'ಹಷನಾವಾದ 
[ಹಿಲಾಲಪೂರ್‌, ಬೇನಚೆಂಚೋಳಿ. ಸಿತಾಳಗೇರಾ. ಗ್ರಾಮಗಳ 
'ಎಸ್‌.ಟ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
'ನಿರ್ಮಿಸುವುದು(93354) 


47.20 0.52 'ಮುಗಿದಿದ. 


3 |ನನನ್‌ನಾರ್‌ ಪನ ನಾವನ್‌ನ ಪಾರನರಾಪಮನಾವಾವ 
ಸುಲ್ದಾನಾದಾದದಾಡಿ ಮತ್ತು ಘೊಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ; ಸಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


32.00. 0.84 ಮುಗಿದಿದೆ. 


5 ಹಾವಾನಾನಾದ ಕಾರೂನ'ಸನ್‌ರಾ. ನರವ ಪಾವನಾನ್‌ದ 
[ಜಲಸಿಂಗಿ, ಕಬೀರಬಾದನಾಡಿ, ಸಿಂದಬಂದಗಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗ ಚರಂಡಿ 

ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(93613) 


48.62 0,92 ಮಾಗಿರದೆ: 


ಸನಬಾದ ಸಾಲನನ ಮನ್ನಾಪಸ್‌್ಳ ಗ್ರಾ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚೆರಂಔ 
ನರ್ಮಿಸುವುಡು(9093)) 


[ಜನತಾನಗರೆ ಹುಡಗಿ, ಚಿತ್ತಕೊಟಾ ಹಾಗೂ ಕೊಡಂಬಲ 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ೩.ಸಿ. ರಕ್ತ ಹಾಗೂ 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಸುವುದು. 
ನವಾನಾದಾದ ಸಾಮೂನ ಮಸಕ `ಾಷತಜಾದೆ ಮನಾದಾದೆ 49.00 49.00 


|ಪಳೆಖಂಡಿ ಹಾಗೂ ಢುಮ್ಮನಸೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ. ಎಸ್‌.ಟಿ. 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
[ಕಾಮಗಾರಿ | 

ಹೌವಾನಾಬಾದಘಲೂಕಿನೆ 'ಘಾಟದೋರಳೆ, ಹುಮನಾಬಾದ 49.00 49.00 
ಘೊಡವಾಡಿ ಹಾಗೂ: ಹೆಂದಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 


ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
ಹಾಮಸಾದಾನ ಲೂನ ಪಂದಿಕರಾ "ಓತ ಹುಮನಾಬಾದ 4200 49.00 


4 |ಹಾಗೊ ಸೂಲ್ತಾನಬಾದ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ. 


ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
[ಹಾವಾನಾದಾದ ತಾಲಾಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ, 

ಕಬೀರಬಾದ ವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಜಲಸಿಂಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೊ ಚರಂಡಿ 


ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
'ಹುವನಾವಾದ ಸಾಮಾನ ಸಾರಾ, 'ಹುಮನಾಬಾದೆ 4800 48,00 


'ಹುಣಸಗೇರಾ ಹಾಗೂ ಠಾಳಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


48.76. 48.76 
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ಹುಮನಾಜಾಪ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗ 


ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 


ಜರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


49.12 


ii 4837 K i 


ನಂದಗಾಂವ ಹಾಗೂ ವಡ್ಡನಕೇರಾ ಗ್ರಾಪುಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. 


ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ಟರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತಾನನ ಪರಡದ್ಟ 7 ಹವನವಾನ 


46.38 


T 338 


'ಆಮಿರಾಬಾದೆ ಫಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಂದಬಂದಗಿ 


ಗ್ರಾಮಗಳ ಎ; ಓಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮುಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹುಮನಾಬಾದ ಫಲ ಪಡಗವಾಪ ರ ಪನವವಾಡ 


40.00 


40.00 


'ಮದರಗಾಂಪ' ಹಾಗೂ ಹಿಪ್ಪರಗ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. 
[ಹತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


ನವಾನಾವಾ ಸಮಾನ ನನನಾಡಾನ ಪಷನಾವಾತ 


12 


13 


ಬನವಕವ್ಯಾಾ ಇಮಾ ಷಾತ್ಯತ 
'ರಉುಮಪೂರಬಾದಿ,  ಯರಬಂಗ,  ಸದಲಾಮೂರ್ಯ 
'ಖಂಡರಗೇಂ ಮ್ತು ಇಸಲ್ಲಿಂಯೂರ ಗ್ರಾಮಬ ಎಸ್‌.ಟಿ. 
[ಬಡಾಪಣಿಂಯಲ್ಲಿ್‌ ಸಿಹಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ೪೭ಮುಗಂಡಿ 


'ಹುಮನಾ ಬಂದ 


$0.00 


$0.00 


NS 


45.00 


45.00 


|ನಸವಲನ್ಯಣ ಮಾನ ಬಾದನವಾನ ಮಾನ; 

[ಹಣಮಂತವಂಡಿ (ಎಮ್‌), ಯರಂಡಗಿ, ಧನಗರಬಾಡಿ, 
[ಯೋಳಂಬಾಡಿ, "6ೌಡಿಯಂಳ' (ಆರ್‌) ಮನ್ತು ನಿರಗುಡಿ 
[ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ. ರ್ತಿ 


ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರರ್ಣಿಣ ಕಾಮುಗಾರಿ 


45.00 


14 


'ಏಸವಳಲ್ಲಾಣ ಸಾಲಾತನ ಮನ್ನಾ ಮಡ 
(ಲಂಯೋಳಾ ಹಂದ್ರಾಳ ಮತ್ತು 'ಪಯೋಳಸ ಗ್ರಾಮದ 
'ಏನ್‌:ಟಿ. 'ಬಡಂವಣೆಯಲ್ಲಿಟ ಸಿಸಿ. ರಸ್ಲೆ ಮನ್ಸು 


'ಚರರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಕಮಗಾರಿ 


43.5% 


T 43.51 


ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗೆಳ ಒಟ್ಟು 


660.05 


660.05 


ಹುಮನಾಬಾದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು] 


1002.87 


669.00 


ಬೀದರ್‌(ದು`ಮತಳ್ಲೇತ್ರ: 


Ia 'ಮಂದುಷರದಸಾಷಾಗಾನಿ: 


ಖನ್‌.ಟಿ, ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಹಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
[ನಿರ್ಮಾಣ (93824) (740ಖ್ಯೆ) 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌: ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ  |ಪಾದರ್‌್ರ 


70.87 


T 387 
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ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರರಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ; 93824 06 
[ಸಿಖ 


ನ್‌ ನಾವ್‌ ನನನ್‌ ಇನ್‌ ಣಿಗಳಕ್ತ Tease) 


160.00. 


5.36 


ಮುಗಿದಡೆ 


'ಮುಂಡಾವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು! 


230.87 


7.43 


ಹೊಸೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಪಾನಕ ಸಾಮಾನ ಪಾಸತ್‌ ತೋಕಾರೆ (ಅ). 

ಅಣದೂರವಾಡಿ. ಸಿತೇಂಬ್ರಾಮೂರ ಮೆತ್ತು ಲಾವಣಿ ಗತ್ತಮಗಳೆ. 
ಗಿರಿಜನ: ಅಸ್‌) ಓಡೆಯಲ್ಲ ಸಿ.ನಿ. ರೆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾದರದ) 


48,00 


T 48.00 


ನಾವ ನಸ ಕಪನಾ ಇಂಸಾಸಷಾರೆ. 
[ತಿತ್ತಾಬಾಚ ಮತ್ತು ಬಾಶೇಮಮೂರೆ (ಈ) ಗ್ರಾಮಗಳೆ 
ನಿಜನ ಎಸ್‌.ಟಿ) ಹೀಣಿಯಲ್ಲ 'ನಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿಮಾಣ 


ದರ (ದ 


45.00 


45.00 


oe 


J ಟಾನ್‌ ಘಾಡಂಷ್ಠಾ. ನಾಗೂರಾ. ಸಾಡವಾದೆ 
'ಮತ್ತು ಬರೀದಾಬಾದ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್‌) 
ಹಓಕಿಯೆಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸಿರ್ಮಾಣ. 


'ಜೀಡೆರೆ"ದೆ' 


45.00 


30 


- 


ನನರ ತಾನನಾನ ರಾಷಸಣ ನಂವಾಳಿಗ 


ಪಪ ನಾನ ಇನ್ನಾರ ಸಲ್ರಾನೆಮೊರ. 
ಮಲಕಾಪೂರ. ಮತ್ತು ಶಾಹಖೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ 
(ಎಸ್‌.ಟಿ) ಓರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ನಿ;ರನ್ನೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ 


ನಾಡ್‌ ಇವಾನ್‌ ವರೇರಾನಾತಾ್ಯ ಾತಾಷಾಷಾಕ 


(ನಿ) ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ (ಐಸ್‌. 
ಹೀರಯ್ದಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಮಿರ್ಹಾಮೂರ ಮತ್ತು ಐಕಚೌದಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ 
(ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಿಡೆಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ; ರೆಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ದಾದರ್‌ ತಾರಾನ ಎರೂರು, ಪಂತಲಗೇರಾ. 
(ಅ) ಮತ್ತು ಹೋಕರಾಣಾ (6) ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ 
(ಎಸ್‌. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


'ಜೀದರೆ (ಬ) 


45.00 


ST 


'ಚೀದರ (ದ) 


40.15 


4000 


೬ನ ತಾವನನನ ನಜಗಾರಾ ಸಂಡಾಲ. ಪಾತರ 35ರ 3600 
[ಮತ್ತು ಶೇಖಾಮೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ' ಗಿರಿಜನ. (ಏಸ್‌) 
'ಹೀಣಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 

8 ನಾಡರ ತಾಮಾಶಿನೆ ಮರಕುಂದಾ. ಷಾಗದಾಳ ಮತ್ತಾ ಡಕ 52 3 
[ಛಂಗೂರ: ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಸ (ಎಸ್‌.ಟಿ) ಹಿಣಿಯಟ್ಣ ಸಿ.ನಿ. 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಇರ ಪಪಾನವಾರ್‌ ತಾಮ್ಗಾನನ ನನ್ನಾ ವಾಡ ತ್ರದ ಜಾವ 30ರರ 250 
[ಎಸ್‌.ಅ.ಹಿಣೆಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಚಿರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ; 

ಸ ಪಪಸಾಪಾರ್‌ ತಾರಷಾನ ಮೋರಾಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಡರ ಹ) 14:00 14.00 
ಎಸ್‌.ಟಿ:ೆಯಲ್ಲ ನ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಡೂ ಚರೆಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಇ ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹಾದರ" 4400 3400 
ಎಸ್‌.ಟಿ; ಹೀಣಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ: ಹಾಗೂ: ಚರೆಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಇಷ ಮಾನಾವಾರ್‌ ನಾಸ ನಾನನನಾರಾ:ಗ್ರಾಮದೆ ಹಾಡ್‌ ಪ ಇತರರ 400 
ಎನನ.ಆ.ಹಿಣಿಯಚ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚೆರೆಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 

4 [ಪನಾಪಾರ್‌ ಪಾಲಾತನ ಕರನ ಗ್ರಾಮದ ನಾಡ್‌ ಪ 7400 400 
ಪಸಾ.ಅ. ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿ.ಸಿ.ಪಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಇವ ಪಮನಾಪಾದ್‌ ಠಾಲ್ಲೂಸನ ಉಚಬಾಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹದರ "ದ 1478 14.78 
ಎಸ್‌.ಟ.ಹಿಣೆಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಇ ಪಪಾನಾವಾದ್‌ ತಾಟ್ಲೂಕಿನೆ ಮನ್ನಾಣಚಿಳ್ಳ ್ರಾಮದೆ. 'ಜದರೆ (ದ) 20.00 20.00 
ಎಸ್‌ ಆಹಿಣೆಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿಮ: 

೧ ಪಮನಾವಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 'ಫಾಷಾಲಪೇಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಡರ ದ 45.00 15.00 
ಎಸ್‌.ಟ.ಹಣೆಯಲ್ಲ ಸಿ.ನಿ.ರನ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರೆಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
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ಬದರ ತಾಲ; 


2 


ಸ್‌ (5 ದರ ತಾನನ ಸಾಲಷಾರ ಇಸಾ ಭತ್ತಷೊರ 


3 


ರಾಜನಾಳ, ಸಂಸ್ಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಗವಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜಸೆ 
(ಅಸಲು) ಹಿಡೆಯಲ್ಲ ಸಿ.೩.ರನ್ಲ ಮತ್ತು ಚರೆಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸಾಜಾಷಾಕ ಇ ವರಹಾಕ 
'ಬೇನಕಸಳ್ಳ ಮೆನು fle ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್‌) 
'ಹಿಣಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ 


ಇಹ reper EF ನನಾ ವ T ಹಾದರ 7 105 
| ಏಸ್‌. ಹೀತಿಯಲ್ಲ ಸ್ಥೆ ಜಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಸರಾಣ / 
ಪದೆನಾಪಾರ್‌ ಬಾನದ i ಜ್‌ p 3558 155ರ ನ 
| ವನ್‌. ನನೆಯಲ್ಲ ನಿ.ಸಿ:ರಸ್ತಿ ಹ. ೇ 
ಪಾನ್‌ ತಾಲಾನ ಮಂಗರನಗ್ರಾಪಡ ಪದರ ದು Ho TY 7705 
ಎಸ್‌. ಬ.ಸೆಣೆಯಬ್ಬ ನಿ.ಸಿ.ರೆಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 186 pS K 
ಹ R “ಹೊಸ ಕಾಮಾ ನನಕ್‌ ಒಟ್ಟು; 522410 52240 
CCRC E SST 7 [ we 
i 
ಬಾಕ ] ig 
ಸ — 
ಮುಂದುವರೆದಾಷಾಗಾಕ: 
1 ದೀಡರ ತಾರಾ ಸೌರಷಾರ ಧರ ನಾಡಾ ಹಾರ್‌ 3ರ CS | 
'ಮತ್ತು ಬಸೆಂತಹೊರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ. ಒಣಿಯಲ್ಲಿ ೩ ಸಿ 
[ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ | 
7ರ ನಾನಾನಾ ಪನ ನನತಪಾ Tಾರ್‌ 7 ERE [CR Ss 
f 'ಅಲಯಂಬರ್‌ ಮುತ್ತು ಘೆತೇಮುರ ಗ್ರಾಮೆಗಳ ಗಿರಿಜನ 
| (ಎಸ್‌.ಅ) ಕಣಿಯಲ್ಲ ಸ.ನಿ:ರಸ್ತೆ. ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ 
(27542) 
ಸ ; + ಈ 
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು 75.00 28.07 
ಷಾನ T 
7 ಹಂಡರ ತಾರಾ ಇನತರಾವಕ ಸನವಾನ ಎಸಕ ಷ್‌ FT) 56ರ kr 


ಮತ್ತು ಸ್ರೀಮಂಡಲ ಗಾಮಗಟಿ ಗಿರಿಜನ [CS 
ಹಬೆಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ಲೆಡ್ತೆ ಹೆತ್ತು ನರೆಂಡಿ ನಿಮಾಣ 


[ST STII ಜಾಪ್‌ Er; SHOE | 
[ಮಾಳೆಗಾಂವ' ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಐನೆ (ಎಸ್‌) 'ಓಣೆಯೆಟ್ಞ 
'ಸಿ.ನಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
— — 
ಹೊಸೆ EME ciciod ಒಟ್ಟು 199.52 199,52 
ರ್‌ ಮತ್ರ ಒಟ್ಟು 21452 227.58 
ಫಾಫ್ಯ 3 ig 
'ಮುಂದುವಕೆಡಾಮಗಾಕ; ನ್ದ | ನ 
~~ Ne a ನಾಕ EE =] 73735 FIRE) RT 
ಓಡೆಗಳಲ್ಲಿ ೩.೬. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 1 
93043; (7 ಸಂಖ್ಯೆ) 
7 ಾಕ್ಯ ಸಪಪ ಗ್ರಾಪರ ಪಂ ನಡ 'ಭಾ್ಯ FET) TEE FES 
ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 
ರ್‌ ಲ್ಸ ತಾಲ್ಡೂನ ಪೆನಾ ಹಡ ಪಸಷ್ಟ್‌"]ಢಾತ್ಯ 2506 T 6883 ಗಡೆ 
[ಪಂಗಡದ ಓಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸ. ರಸ್ತೆ ಚರಂ ನರ್ಮಾಣ 
5 [ಬಾತ್ಕಿ ಕಾಂಧ್ಗಾನ ಭಾಸಾದ್ರ ನಡತ ಪನಾಷ್ಠ ಪಾತ ಧಾಶ್ವ್‌ 2050 3.55 ಮುಗಿದಿದೆ: 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರೆಸ್ಸೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
3 ಪಕರ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪೌಕಿಷ್ಣ"ಪೊಗಡಡ [ವಾಶ್ವ ರ್‌ 355ರ 038 ಮಜಿದ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮರರ್‌ ಷಾ FX Pre ನಗರ 
ಕ್‌ ಮಾನಾ 
ಷ್‌ i £ ಮ 
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% ಭಾಷ್ಯ ತಾಮೂಕಣೆ ಇಣ್ಣರೆಗಣಾ 'ಸ್ವಾಷಾಡೆ ನಟನೆ ಎಸ್‌.ಟಿ.) 
'ಹಿಣೆಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ. ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


20.00 


20.00 


2 ಭಾಲ್ಕಿ ಮಾನ `ಪತಪಾಷಮರ ಗ್ರಾಪದ ಗಿರಿಜನ 
ಎಸ್‌) ಓಣೆಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 


ಭಾಲ್ಗಿ 


30.00 


30.00 


3 J ಧಾನ್‌ ಪ್ಯನಾಷಾನ ಗಾವಡ ನರನ ನ್‌ಡ) 
ಓಪೆಯಲ್ಲ ಸಿ.ಪಿಸನ್ನೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸಿರ್ಮಾಣ 


15.00 


15.00 


pY ಫಾ `ತಾಲಾಕಿನೆ ಕೋಸಮ ಗ್ರಾಷುದ ಗರಿಜನ ಎಸ್‌.ಟಿ) 
ಹೀಜೆಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ದಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ 


20.00 


20.00 


BE 
5 'ಫಾಣ್ಣ`ತಾಲಾಕಿನ ಸವಕಪಂಷೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಗರಿಜನೆ 
(ಎಸ್‌.ಆ) ಹಣಿಯೆಲ್ಲ ಪಿ.ಸಿ.ನಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚೆರೆಂಡಿ ನಿಮಾಣ 


30.00. 


30.00 


[3 'ಫಾಲ್ಯ ತಾಲೂಕನ 'ಹಾಕಗಾವ ಗ್ರಾವದ ಗರಿಜನೆ ₹ಎಸ್‌.ಟ.) 
ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕ್‌ ಭಾಲ್ಲ ತಾಲೂಕ ಥಢಾಫ್ನರ ಗ್ರಾಮಡೆ' ಗಿರಿಜ? 
(ಎಸ್‌.ಆ) ಹಣೆಯಭ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚೆರೆಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


8 ಫಾಲ್ಲ"ತಾಲೂಕಿಸ ಸಿದ್ದೇದ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್‌.ಟ.) 
ಹೀರೆಯಲಣ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


9 [ಥಾಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿ: ರವರ ಗ್ರಾಮದ ಗರಿಇನೆ (ಎಸ್‌.ಟ.) 
ಹೀಕಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


'ಭಾಲ್ಕ 


30.00 


20.00 


7 'ಭಾಭ್ಯಿ 'ಈಿಲೂಕಿನೆ' ಇರಹಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ 'ಗಕಜನೆ 
(ಎಸ್‌.ಟಿ) ನಡೆಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸ.ರನ್ನೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


77 [ವಾಣ್ಯ ತಾಮಾಕನ ಐರದಾಪೌರ ಗ್ರಾ ನರಸ ಪ್‌] 
'ಹಓಡೆಯೆಟ್ಲ ನ.೩.ರನ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಫಾಲ್ಲ 


|” ಹಾಸ ತಾಮಗಾರಿಗಳೆ ಒಟ್ಟು 


30.00 


30.00 


20.00 


276.98 


ಇಪ್ಟಫಾ್ಯ ಕತ 


321.93 


ಔರಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು; 


r ಹಂದವಕಡಾಮೆಗಾರಿ; 


7 ನ ನಾನ ಹಾಪಡ ಮಾಷಾನವ್‌ ಔರಾದ 
ಯನಗಿಂದಾ. ಬಲೂರ, ಮಪಕಮಾಳೆಗಾವ. ಸಂತಪೂರ. 
[ಚಾಂಡೆಸ್ಸರ, ಹೊಂಗಾವ(ಎಯ್‌), ಸಾನಳಿ. ಖಂಡಿಕೆರಾ, 
ಬೇಳನೊಣಿ(ದಿ.ಎಚ್‌): ಡಿಗ್ಗಿ ಬೊರಾಳ, ಪಾಶಾಪೊರ, 

[ಜಿ ಲೂರ(ಎನ್‌), ಕರದಗುಳ, ಕೋಲ್ಲುರ. ರಕ್ತಾಳ(ಕೆ. 
|ಹೋಂಗರೆಗಾವ, ಬೆಂಬ್ರಾ ದುದಡ್ಕನಾಳೆ. ಜಕ್ಸಾಳ, 
ಮುದೋಳ(ಜಿ) ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್‌.ಟಿವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 

ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (. 93562) 


—EoT 


ಪಾತಕ್ಸಡ 


7 ನರಾ ಪನ್‌ ಪಾತ ಮೋನಾ. 'ಧುಷರವಾಡಿ. ಜರಾ 
[ಸೋಂಡಿಮುಖೇಡೆ. ನಂದಿ ಬೀಜಲಗಾವ, ಲಿಂಗಿ ಮತ್ತು 
ಹರದಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿವ ಎಸ್‌.ಟಿವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 

'ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(8ರರ೦೧೩ಗ (24024) 


55 


'ಮಾಗನವೆ 


ದಾರ ಪರಾ ಪನನ್ರಾನ ವರ್‌ ಪಣರಾಮ 
[ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂಡು ತೆಲಂಗೆ ಮನೆವರೆಗೆ 
ಸ್‌.ಟಿ.ವಾರ್ಡನಲ್ತಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮೆತ್ತು ಚರಂಡಿ" ನಿರ್ಮಾಣ. 
(93309) 


0.24 


Tz 
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೫33 2 


| ಔರಾದ (ಬಾ) 122.31 122.31 
(ಎಮ್‌). ಹೀಳದ (ಡಲ) ಮತ್ತು ಸೋರಳ್ಳಿ 
ಗರಮಗಳಲ್ಲಿಷ ಎಸ್‌.ಟಿ. ವಾರ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 


'ಚಡ೦ಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಇಷ್ಟಾ 122.3% 3 
ಔರಾದ್‌ ಮತಕ್ಷಾತ್ರದ ಒಟ್ಟು MET 
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಟಿ.ಎಸ್‌ ಒಟ್ಟ 3865.47 2612.84 
4 
ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ 


J 
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನೆಹ್ಳ್‌ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ (ಎಸ್‌) 


ನಾ ಪಕಹಷ್ಠಪ 


೨2.09 44,30 


(2) ಚಿಲಕನಹಟ್ಟ ಹಾಗೂ (3) ಅರ ್‌ 
ಗಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ' ಠಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಸ್ತ್ರ 


SES 
ನಾ ದ್‌ ್ಯ bl ವ pT | ER 
I ತಾಲ್ಲೂಕ 05 ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ (2) ಹಗರಿಡೊಮ್ಮನಪಳ್ಳಿ 122.16 12216 — 
ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ (3). ಡಣಾಪುರ (4) ಪೆಂಳಟಾಮರ aS: | 
(5) ಆಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ (6) ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 2ನೇ 
'ವಾರ್ಜ್‌' (7) ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ (8) ಬ್ಯಾಲಕುಂದಿ (9) 
ಗರಗ ಗ್ರಾಮಗಳೆ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
) ಒಟ್ಟು ವ 2216 122.16 


174160 166.460 
ವಿಜಯನಗರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 
ಕ 


ರ ಹೊಸವೇಟ್‌ ನಗರ್‌ ನಾರ್‌ ಪಜಿಯನಗತ MEA 7035 
ವಾರ್ಜ್‌ ನಂ2 (3) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.24 
ಕಂಜೆಗಾರ ಪೇಟೆ: (4) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.29 ಮತ್ತು 
(5) ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ.31ರ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕ್ತ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ. 
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ನರ್ಮಾಣ, (ಇಂಡಂಟ್‌' ಸಂಖ್ಯ-8ಕ4೨೨) 


) 


ತನನನ ನಗರದ ಸನ್‌ ವಾರ್ಡ್‌. ಎಸ್‌.ಟಿ. 
[ನಶೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ 'ಸಂಖ್ಯೆ-98833) 


ಪೆಜಯನಗರ 


40.00 


2410 


146.00 


'ಹಾಸಪಾಚ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 0) ಘಾಸಪಾಜಿ ನಗರದ 1ನೇ 
ವಾರ್ಡ್‌ (0) 29ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ (3) 15ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ 

ನಾ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುರಭಿ ಸೆಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ 
ಬಾಂತರ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಮತ್ತು ಭಾರತಿ. ನಗರದಲ್ಲಿ 
ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರೆಂಢಿ ನಿರ್ಮಾಣ & (4) 23ನೇ 


p bor: 


ವಜಯನಗರ 


125.00 


2) 


ಹೇ ತಾಲ್ಡಾ8ನ' ಹೊಸಪೇಟಿ ಸಗರದ 

27ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ (2) 35ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ (3) 32ನೇ 

ವಾರ್ಡ್‌ & (4) 1ನೇ ಪಾರ್ಡ್‌ನ (ಬನಶಂಕರಿ 

ಧನಾ ರಸ್ತೆ ಎಸ್‌ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ರೀಸ್‌, fel#! 


26ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ (2) 18ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ನೌಲ್‌ಪೇಟೆ 
(ಉಚ್ಚಿಂಗೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ॥ನೇ 
'ಪಾರ್ಡ್‌' ಹುಡಾ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ (4) 
ಹೊಸಪೇಟಿ ರೈಲ್ವೆ ರಿಜರ್ವೇಶನ್‌ ಕೌಂಟರ್‌ನಿಂದ 
ಮುರ ಶ್ರ ಗೇಚವರೆಗೆ ಹಾಗೂ (5 
ಪೆ ಕಾಮೂನ ರ ಭುವನಹ್ಸ್‌ 2) 
ಸಾದಿಗನೂರು (4) ಹೊಸಚಿನ್ನಾಪುರ (4) 
ಕಾಪಿಬಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಶಾಣ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (5) 
'ಸಮಲಾಪರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜೈಭೇಮ್‌ ನೆಗರ ೩ 
(6) ಕಮಲಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಚ್‌:ಪಿ.ಸೀಯಲ್ಲಿ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ. ಸಿ.ಸಿ: ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 


ವಿಜಯನಗರ 


p) ಒಟ್ಟು ರೂ. 517.500 517.500 
0) 663.500 ool 
ಕಂಪ್ಲಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ (ಎಸ್‌ಟಿ) 
ಬಳ್ಳಾರ ತಾಲೂಕಿನ 'ರುಕೂರಗುಂದಿ(2)ವದ್ದಟ್ಟಿ ಕಂಪ್ಲಿ PENT] 
(ಬಾಲಾಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ (ಖಹಿರೇಹಡ್ಡಗಿ | 
(5)ಬೈಲೂರು (ಈಬಸರಕೋಡು (7ಡಿ ಕಗ್ಗಲ್‌ —————— 
(ಖ್ರಪ್ರೀಧರಗಡ್ಡೆ  (ಉಕಪ್ಪಗಲ್‌ ಹಾಗೂ 
(10)ಚಾನಾಳ್‌: ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. | 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಶಸ್ತೆ | 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ § 
67110) 
——— 
7 [ಬಳ್ಳಾರ ತಾಲೂಕಿನ (0 ಪೈಮೂಡ'ಡ) 'ಪಡ್ದಟ್ಟಿ ರಷ pa) [EX 3 
(3) 'ಯರಂಿಗಳಿ (4) ಕಷ್ಟಗಲ್‌ (5) ಕೊರ್ತಗುಂದಿ Rea 
ತ 0 ಕನ್‌ (ON ES 
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ಸ) ಅಟಟ ನ ಹಯ (0) | 
ಕೋಳೂರು (9) ಬಸರಕೋಡು (0) ಹಿರೇಹಡ್ಡಗಿ | 
೦ ಶ್ರೀಧರಗಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ (ಯ)ಸಿಂಧಿಗೇರಿ | 

ಎಸ್‌ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ | 


(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-74272} 


ಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 140 — 


DN [ONES uy 
ಸೋಮಲಾಮರ (3) ಬಾಡನಹಟ್ಟಿ' (4) 


'ಸೋಮಸಮುದ್ರ ಹಾಗೂ ಓ.ರ್ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಮತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌: 


ಎ.ಸಂಖ್ಯೆ-93061) 
~~ y ರ್‌ 


499760 


+ mg 


FT ವಿಧಾನ ಸಧಾಕ್ಷೇತರ ವಾಠ್ತಹನ್ಸ ig 

[ಮುಷ್ಟಗಟ್ಟ (2) ಶಾಂತಿನಗರ (ನೆಲ್ಲೂಡ) (3) 
ಕದಕೆರೆ ಸೋಮಲಾಪುರ (4 ಎಕ್ರಂಗಳಿ (3) 
[ದಾದನಹಟ್ಟಿ (6} ಓರ್ದಾಯಿ (7) ಕರಕೆರೆ (8) 
'ಗೇನಕಿಹಾಳ” ಸ್ಕಾಂಪ್‌ ಹಾಗೂ (9) 
ಹೆಚ್‌. ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮುತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


205.08 


7 Tg ನಿಧಾನ ಸಧಾಸ್ನತ್ರರ' ವೃಷ | 

[ಬಸರಕೋಡು (2) ದಮ್ಮೂರು (3) ಡಕಗ್ಗಲ 
(4 ಕೆಪ್ಪಗಲ್‌: (5) ಸಿಂಧಿನೇರಿ (6) ಚಾನಾನಳ್‌ 
ಹಾಗೂ (7) ದಮ್ಮೂರು (ಶಾಂತಿಸೆಗರೆ್ರ ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಮತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ: 


A 


ಂಕ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾದ ಯೆಕ್ರ 
[ಜೈಲೂರು' (2) ಗುತ್ತಿಗನೂರು. (3) ಶೀಧರಗಡ್ಡೆ 
4) ಹಡ್ಡಗಿ (5) ಕೊಕ್ತಗುಂದಿ ಹಾಗೂ (6) 
ಕೋಳೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎ; ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ, 


9 ರಂ ಸರನ್‌ ನಾನಾರ 
'ಜವುಕು (2) ಮೆಟ್ರಿ ಹಾಗೂ 8} ನಂ-2 
ಮುದ್ಧಾಪುರೆ. ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟ್ರ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 


ಸಿಮೆಯಿಸ್‌ ಹಂತಿ ಗನಿ ಮರತು ಎಸೆ 
9 ಒಟ್ಟು ರೂ. 


598.410 


598.410 


1098.17 


634.32 
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SN 


F ಇರುಗುಷ್ಪ ಮತ್ತ್ನೇತ್ರ (ಎಸ್‌ಟಿ) 


ಫ್‌ ಗರುಸಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಇನಗನ ಸಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ "ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ98408) 


FE) ಹ್ಥ ಹನನ ನಂಗ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಸಾಂಿಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ 
ೈಸಂಖ್ಯೆ-98137) 


| 


py) JES ಧಮರ ಸಾದಾ 
ಕೆಂಚನಗುಡ್ಡ (3) ಉಡೇಗಜೋಳ ಹಾಗೂ (4) 
[ಹೆಜ್‌.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 


'ಕರ್ಚಿಗನೂರು "ಹಾಗೂ (5) 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


a ಪಲ ಮ [0] 
ದರೂರು 4) ಮಣ್ಣೂರು (4 ಮಣ್ಣೂರು 
ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಹಾಗೂ (5) ಹಳೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಲಾಮರ 


[ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ಟೇತ್ರ (ಎಸ್‌ ಟಿ) 


1} 5ನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 0) ಯಾಳ್ಳಿ. (2) 

ಬೊಬ್ಬಕುಂಟಿ. 6) ಮಿಂಚೇರಿ (4) 

ಸುಂಟನಹಾಳ್‌, (5) ಶಂಕರಬಂಡೆ, (9 ವೆ 
ಬೂದಿಹಾಳ್‌. (7 ಲಿಂಗಡೇವನಹಳ್ಳಿ (8 
ರಾಯಾಮುರ, '(9) ಅಸುಂಡಿ. (10} ವೈತಗ್ಗಲ್‌, 
(5) ಈರೆಗಿನದೋಣಿ, (12) ಬುರ್ರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 
[ಮತ್ತು (3) ಕಮ್ಮರಜೇಡು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್‌.ಟ. 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
'ಮತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-" 
92860) 
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ET ನಾನ 
ವ ಯಲ್ಲಿ : ಬಳ್ಳಾರಿ ನೆಗರಬೆ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ-30 
'ಶಾರಿತ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
FH ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-94824) 


239.470 


22.240 


CEES [3 
f 'ಶಿರುಮಲ ನೆಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ (3) ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ 
(4) ಸಂಜೀವ ರಾಯನ ಕೋಟಿ [e)) 
[ಲಿಂಗದೇವನಹಳ್ಳಿ (5) ಅಸುಂಡಿ ಹಾಗೂ (7) 
[ಯಾಳ್ಳಿ., ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬಳ್ಳಾರ ಗ್ರಾಮಾನ 


95.00 


95.00 


1 ತಾಲೂಕಿನ (1) ಡಸಾಗ್‌ನಹ್‌ 
ಹಳೀವೋಕ (3) ಸಂಗನಕಲ್ಲು (4) ಸಿರವಾರ (5) 
'ಏಶ್ತಿನಬೂದಿಹಾಳ್‌ ಹಾಗೂ (6) ಎಂಗೋನಾಳ್‌ 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ 
[ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಶಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


| ಪಾ ಸ್ರಾನೀಣ 


000] 


Titan 


375ರ ತಾಲ ಜನಾಗೌನಹಕ್ಳ [¢)) 
ಕೆಕೆ.ಹಾಳ್‌ (3) ಹೊಸ ಮೋಕಾ (4) ಕೊಳಗಲ್ಲು 
ಹಾಗೊ (3) ದಾಸರನಾಗೇಪಜಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


f ಬಳ್ಳಾರ ಗ್ರಾರಾಣ ab 


00.00] 


To) 


5 ನಗರ ರ ಮ್‌ 
ವಾಡ್‌ನ ನಂ30 ರಲ್ಲಿನ ಎಸ್‌.ಟಿ 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ಶಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಬಳ್ಳಾರ ಸ್ರಾವ 


107.472 


107.42 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ 


[OR 


Bra” 


ಒಟ್ಟು ರೂ. 


563.540 


563.540 


f- 


803.010 


585.780 


ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 


ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ್ಲಿ "3 ವಾರ್ಡಿನ 
'ರವಿರಾಜರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಉಮಾಕಾಂತ 
'ಮಸೆಯವರೆಗೆ, (2) 35ನೇ ಕಂಡಕರ್‌ ನಾಗೇಶ್ವರ 
ರಾವ್‌ರವರ'  ಮನೆಯಿಂಡ ಉಮಾಕಾಂತ 
ಮನೆಯ 3) 35ನೇ ವಾರ್ಡಿನ 
ಸುಬ್ಬಯ್ಯಕವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಯ್ದ್ಣನ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ, (4) 35ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಹೊಲೀಸ್‌ 


ನಾಲಾಯಣನೆ 


ಗಾಣ ರಾತಿ ಎನಿವಿಿುವಡೆಲಿ 


'ಮನೆಯಿಂದ' ಶಾಮಿಯಾನ 


PE 
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ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಗರೆ 


2 


188.36 


35.86 


ಆ ವ್ರ 
ವಾರ್ಡಿನ 
ಪಾರ್ಡಿನ 
[ಮನೆಯ 
ವಾರ್ಡಿನ 
ಮನೆಯ 


ಲಳ ಮಂ NII IN 
ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ, (೮ 35ನೇ 
ಜಯನಗರ ಖಾದರ್‌ ಬಾಷೆ ಇವರ 
ಹಿಂಭಾಗದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ, (7 35ನೇ 
ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಬಳೇಶನವರ 
ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, (8) 1ನೇ ವಾರ್ಡಿನ 


ಕರ್‌ ಜತ ಕನಾ ಮಹಡ 
[ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ, (15) 20ನೇ ವಾರ್ಡಿನ 
'ಯರಿಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶನ ಮನೆಯವರೆಗೆ, 
(16) 20ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಗುಂಡಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ 
[ಪ್ರಸಾದನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-92867) 


188.360 


+ 


7 


2) 


'ಐಳ್ಳ್‌ರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ಸರಷ್ಞ್‌ ಕ. 09. 16. 
7 ಮತ್ತು 19ಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ. ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


[ಬಳ್ಳಾರಿ 'ನೆಗರದ'ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯ 28, 21, ಮತ್ತು 
22ಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ 


'ಬಳ್ಳಾರಿ ನೆಗರ 


182.08 


ಒಟ್ಟು ರೂ. 


ಸಂಡೂರು ಮತೆ್ನೇತ್ರ (ಎಸ್‌ಟಿ) 


ಸಂಡಾರು ತಾಲೂಕನ 0 ದೇವೆರಹಲ್ಳಿ (2) 
ಹೊಸೂರು (3) ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಎಸ್‌ ಹಳ್ಳಿ () 
ಸೂರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ (5) ಮಲ್ಲಾರಹಳ್ಳಿ 
ಹಾಗೂ (6) ಯು.ರಾಜಾಪುರ 

[ಗುಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ 
[ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-83813) 


ಸಂಡೂರು 


315.010 


2 


ನನಷಾರ್‌ ಮಾನ ತುಂಚರಗುದ್ದ' ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಜೆಂಟ್‌ 
'ಸಂಖ್ಯೆ-97585) 


ಸಂಡೂರು 


40.00 30.65 


2) 


109.890 


ದಂಡಾತ ವಣ ಪಠಲಾಪರ ಛು) 
ಯು.ರಾಜಾಪುರ (3) ಡಿ: ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳೆ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 


ಸಂಡೂರು 


200.00 


SS 


2) 


ನ. ೨ತದೆದದ್ದಿ ಮಿಮಿ 

ನನದು ತಾಲೂಕನ (॥ ಬಂಡ್ರಿ ೧ 
ನಿಡುಗುರ್ತಿ (3) ಓಬಳಾಪುರ (ಪಜಿಗೇನೆಹಳ್ಳಿ (5) 
[ಹಳೀ ವಡ್ಡಿನಕಟ್ಟೆ (9) ಹೊಸ ವಡ್ಗಿನಕಟ್ಟೆ 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ: ಸಿಮೆರಟ್‌ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
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ಸಂಡೂರು 


190.00 190.00 


7 ಸಂಡಾಡ ಇವ ಬೊಮ್ಮಘಟ್ಟ 2 
|ಕಾಳಿಂಗೇರಿ 3) ಅಗ್ಗಹಾರ (4 ಯಕ್ರಯ್ಯನಹಲ್ಳಿ 
| (5) ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟ. 
[ನಾರ್ಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 1% L— 
'ಹನಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


|_| | 
| 


ಸಂಡೂರು 


4) ಸಂಡೂರು ಕಾಮೂ ನಾರಾಯಣಪುರ ಸಂಡೂರು 
(2)ಮೋತಲಕುಂಟ (3)ಸುಶೀಲಾನಗರ 
(ತೋರಣಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. 
ea ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 


ಹಾಗ, ನಿರ್ಮಾಣ. [gs 
5) ಬಳ್ಳಾರಿ ಪರಂಪ ವೇಣಿವನಾಷಾರ ರಾ! ಸೆಂಡಾಹ 30505 XD 
ಎಸ್‌, ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 


ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
y—- 
ಒಟ್ಟು 742.410 742.410 | 
ಇ ಮ } 
3೫ 852.300 784150] 
ಂಡನಕಡ ವಹ T Fi 
H 'ವಿನಹಡಗಲಿ ಕಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಲಹುಣಸ | 
ಪಡಗೆ 25. 137 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಡಗಲಿ 0 3 
3 ನೂನಿನಪಡಗನಿ ನಲನ ನನನ ವ FS 
7 25. 0; 
ಸಿಸಿರತ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಡಗಲಿ 25.00 101 
3 ಹೊವಿನಹಡಗಿ ತಾಮೂನ ನವನ, a 
ಕೊಯಿಲಾರಗಟ್ಟಿ, ತಿಮ್ನಾಪರ , ಗ್ವಿಮಗಳಲ್ಲಿ | ಹಡಗಲಿ 50.00 30.00 
ಸಿಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ Kl 
- - 
4: ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಷ ಕೊಳ: 
ಹೂವಿಸಹೆಡಗರಿ ತಾಲೂ ಪೂವ ಲ ಗಾ NR 


4 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ 

ಒಟ್ಟು § 140.00 U7 
ಇನ ಡನ 


ಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಢ ಗ್ವಿಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ 
1 ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಹಡಗಲಿ 2437 24.37 
ನಿರ್ಮಾಃ 'ಣ 


'ಹಬೊ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು `ಪಷರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಹಡಪ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಖ” 
) ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷತ್ರ ಇಷಾ ಹ್‌ y 4] 


ಮ 'ಹಂಪಸಾಗರೆ-- 3 ಏಣಗಿ, 
ಪುರ, ಹಂಪಸಾಗರ-3 & ond ಹಡಗಲಿ 200.00 109,67 


mpg) . ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಒಟ್ಟು | 200.00 109.67 
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'ಪ.ದೊ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿಪ ವಿವಿಧೆ ನ್ವಿಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ 
2 Ai 


ಹಡಗಲಿ 


54.83 


5483 


54.83 


ಬಣ್ಣಾ ಪಡಗನಿ ಮತಕ್ಷಿತ್ರ 


419.20 


237.61 


ಡನಷಾಷ್ಯನಷ್ಸ್‌ ತಾರಾಪ ಪಾಪಸ್ಯ ಮತಕ್ಷಿತ್ರ 


7 [ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 'ಹೆಗರಿಬೊಮ್ಮನೆಹಳ್ಳಿ 'ವಿಢಾನಸಭಾ 
ಕೇತ್ರದ 'ಹೆಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ 

Ks %್ಯ 

ಲೋಕಪ್ಪನಹೊಲ, ಬೆಣಕಲ್‌, ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ, 
ನಾರಾಯಣದೇವರಕೆರೆ. ಮಗಿಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಹನಸಿ, 
ಮಾದೂರು, ಆನೇಕಲ್‌ ಹಾಗೂ ದಶಮಾಪುರ 
ಗಗ್ಸಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಇ.ನಂ:73989) 


ಹಖೊಹಳ್ಳಿ 


250.00 


6.83 


7 ಗರಡಾವಫಷ್ಕಾ ಪಧಾನ ಸಧಾ ಕದ 
[ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಗಳಿ (13.35). 
, ಮಾದೂರು (15). ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ (15). ವರಲಹಳ್ಳಿ 
(20), ವಟ್ಟಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (14), ಮಾಲವಿ (14). 
ಉಲಪತ್ತಿ (14), ಚಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗುಡಿ (14), 
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ 


ಪಗನಮೂಪ್ಸನಪ್ಗ್‌ 'ನಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
[ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಠಾಲೂಕಿನ 
ಮೆಟ್ರಿ (10.00) ದಶಮಾಪುರ 


(45.00) ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಹೊಸಳ್ಳಿ 


119.35 


25.00 


7 ನನಾವಷ್ಯಾ ನಾನಾ ಫದ 
[ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಸಮುದ್ರ 
ಉಲಪತಿ, ಸೇಗೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ 
ನಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


1295 


1.01 


ಒಣ 


22.02 


ಘಗನಾಷಾಮನಸ್ಥಾ ನಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ 
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ 
——— ವಟ್ಟಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ(13.00), ಹನಸಿ(13.00), 
ಕಲ್ಲಹಲ್ಳಿ॥2:00). ನಾಣ್ಯಮುರ(13.90). 
ಓಬಳಾಪುರ(10.00), ವರದಾಪುರ(13.00), 
ಅಡವಿ ಅಸಂದೇವನಹಳ್ಳಿ(13.00), 
ಅಂಕಸಮುದ್ರ(13.00), ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ 
ತಾಲೀನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಡುವು. 


ಹ.ಬೊ.ಹಳ್ಳಿ 


100.00 


100.00 


ಹೆಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತೆ 
ಹೆಗರಿದೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ 

5 ಅರಲಹಳ್ಳಿ(10.00). ಅಂಬ9(10.09). 

ಮುತ್ಯೂರು(10.00). ತಿಗೇನಹಳ್ಳಿ-2(10.00), 

ಶಿಗೇವಹಳ್ಳಿ-3(19.00). ಬ್ಯಾಸಗಿದೇರಿ(0.00). 

ಜಿಕ್ಕತೋಬಟ(10.00), ಕೆಡಲಬಾಳು(0.00). 

ಕೆಚ್ಚಿನಬಂಡೀ(10:00). ಬಲ್ಲಾಹುಣಿಸಿ(10.00) 
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109.51 


109.51 


ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನ ಮಾಷ] 


ಕೂಡ್ತಿಗ' ತಲಾ ಹಗರಿದೊಮ್ಮನಷಲ್ಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 


[ಹಾಗೂ ಮರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎ; 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ it ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


4.80 


ka 


480 


480 


ಹೌಬ್ಬಾರ ಇನ ರಾಂಪುರ(0 ರಲ 

ಚಪ್ಪರ: 'ರದೆಹಳ್ಳೀ10.0ರಿಲಕ್ಷಗಳು), 

ರಾಮ; ನಾಂಯಕನಹಳ್ಯಿ 1೬0ರಲಕ್ಷಗಳು), 

'ಹರಾಳು(10.. ಲಕ್ಷಗಳು). ಕೊಟ್ಟೂರು ಪಟ್ಟಣದ 

4ನೇ ಮಾರ್ಡ್‌॥83ಲಕ್ಷಗ), ಈ ಕೊಟ್ಟೂರು 

ಪಟ್ಟಣದ 6ನೇ ವಾರ್ಡ್‌(॥. ರ೦ಲಕ್ಷಗಳು), 

) 'ದೂಪದಹಳ್ಳಿ(10. 00ಲಕ್ಷಗಳು), ಹಾಗೂ ಪೆಟೆ. 
'ಬೇವೂರು(10, 0೦ಲಕ್ಷಗಳು), ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌- 
(2) 


ಸ 
| 
Tog ಮಾವ ಹ್ಯಾಕ್ಯ” ಸ ಗಣಪತ ] 
| 


$6,43 


36.43 


ಒಟ್ಟು ರೂ. 


86.43 


ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕು ಹಗರಿಯೊಮ್ಮನಪಳ್ಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 


ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ ಹಾಟ ವಿಭಾಗ 
ER kd 


[ui ಹ.ಜೊ. ಹಳ್ಳಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ 


[ಡಿ ಕ Fre ಕೂಢ್ಲಿಗಿ ತಾ 


ನಳ ಜನ್ನ `ಸಾಡ್ಜ ನಾವ 'ಎಚ್ಛನಂಗನಹಣ್ರ 


[ಕಂಚ ಬನಹಳ್ಳಿ, ಎಸ್‌ ಇಮೆಡಾಮರೆ. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 


ಸಣ್ಣಾಮರೆದಬಲಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


14,82 


ಕೂಡ್ತಿಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ್ತಿಗಿ ತಾ 


2019-20ನೇ ಸಾರ ಪಾ 


ಕಥಿ ವರ ಸಾನ ನನನ್‌ 
'ಬಡೇಖಡಕು(ರಲಕ್ಷಗಳು). ಶಿಪಪುರ(ರಲಕ್ಷಗಳು) 

ಕುಪ್ಯರಲತ್ತಗಳು): ಹಾಗೂ ಬೊಪ್ಪಲಾಪರ(5ಲಕ್ಷಗಳು) ತನಗ 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ 
[ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ। 


8500 


45.00 
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[ಎಂ.ಜಿ.ಅನಿತ್ಕುನಹಳ್ಳಗಿ5ಲಕ್ಷಗಳು). ಪಾಃ ಲಾಪುರ(ಿರಲಕ್ಷಗಳು). 
[ಹುಡೇಂ(2೧ಲಕ್ಷಗಳು): ತಮ್ಮಯ್ಯನಗುಡ್ಡೇ(ನಲಕ್ಷಗಳು). 
[ದಾಸೋಬನಹಳ್ಳಿಗರಿಲಕ್ಷಗಳು). ಹುಲಿತೆದ್ದೆ5ಲಕ್ಷಗಳ). 

2 |ಹಾಗೂ ಹೊಸೂರು (0ಿಲಕ್ಷಗಳು) ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ 102.55 10255 
'ಕಾಲೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆರಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-೧3) 


ನೂಢ್ಣನ ಮೂಕನ ಾಪ್ಗಗರಲಕ್ತಗಳು). | i! 


ರಗ ಸಾಮಾನ ಹಾಸನ): 
ಸುಟ್ಟಣಂರ್ನಾರಹಟ್ಟಿಗರಲಕ್ಷಗಳು). 
ಶಾಟಯ್ಯನಹಟ್ಟೀರಲಕ್ಷಗಳು). ಬೋಡಷ್ಯ 
ಬಂಡ(ರಲಕ್ಸಗಲ)ು. ಲೋಕೀಕಿರೆಗ0ಿಲತ್ತಗಳು) 'ಹಾಗೂ 


3 [ಧುಷ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಗಲೆಗಳು)ಗ್ರಾಮಗಳೆ ಎಸ್‌ಟಿ ಸೂಢಿ? Bp la 
ಣಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ನರ್ಮಾಣ(ಖ್ಯಾತೇಜ್‌-04) 
r ನತ್ಷನ ಪರಾನ್‌ ಹವಾ | 
[ಮ್ಯಾಸರಹಟ್ಟೀ!5ಲಕ್ಷಗಳು) ವಂತರ್ನಾರಹಟ್ಟ( ಲಕ್ಷಗಳ), 
[ಪಲಸೆ(0ಲಕ್ಷಗಳು), ಪುರುಳಿಜಾಳು(5ಲಕ್ಷಗಳು). 
4 4 ರ್ನಾರಹಟ್ಟಿೀ॥5ಲಕ್ಷಳು). ಹಬಳಾಪುರ(5ಲಕ್ಷಗಳು) Ro iba 


ಶಾಗಣ ಗುಂಡುಮುಣುಗು(15ಲಕ್ಷಗಳು) ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ(ಖ್ಯಾಕೇಜ್‌--05) 


ನನಾ ನಾನನಾಗರಲಗಳು. 
ಶತಂ ರಮುರ(5ಲ್ಷಗಳು). ಸುಡೇಕೋಬ(2೧ಲಕೆ ಗಳು). 
[ಸಿಡೇಗಲ್ಲಾ(5ಲಕ್ಷಗಳು). ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಹಟ್ಟಿ(॥5ಲಕ್ಷಗಳು) 

5 |ುರ್ರಲಿಂಗನಹಲ್ಳಿ5ಲಕ್ಷಗಳು) ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ 
[ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
'ನಿರ್ಮಾಣ(ಖ್ಯಾಕೇಷ್‌-06) 


9506 95.00 


ಸಾನ್ನನ ಪರಸ ನಂದ 
ಎ.ದಿಬ್ಬದಹಳ್ಳೀ12.29ಲಕ್ತಗಳ). 
ಗಡ್ಡದದೋರಯ್ಯನಹಟ್ಟೀ15ಲಕ್ಷಗಳು) 

[ಮಾರನ್ಮುನಹಲ್ಳ15ಲಕ್ಷಗಳು). ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಟಿ5ಲಕ್ಷಗಳು). 

[ನಡುಬೆಲಹಳ್ಳ([5ಲಸ್ಷಗಳು) ಹುರುಡಿತಳ್ಳೀ5ಲಕ್ಷಗಳು). 

6 |ವಕ್ಷೇಗುಂದಿ(೪ಲಕ್ತಗಳು). ಗಂಡದೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ(5ಲಕ್ಷಗಳು). ಕೊಢಿಗಿ 
[ಹಾಗೂ ಯರ್ರಲಿಂಗನಹಳ್ಳ॥5ಲಕ್ಷಗಳು) ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಚಿ 

'ಣಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಂಟ್‌ ಕಾಂತ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 

ನಿರ್ಮಾಣ(ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-07) 


142.29 14229 


ನನ್ನನ ಕಾಮೂನ ಪರವು). 

ಮಂಗಾಪುರ(0 ಲಕ್ಷಗಳು). ನಿಂಬಳಗೆರೇ(20ಲಕ್ಷಗಳು), 
ರಂಗೇಾಥನಹಳ್ಳ(ಗ0ಲಕ್ಷೆಗಳಯ),: ಸುಂಕದಕಲ್ಲಾ(2ರಿಲಕ್ಷಗಳು). 
'ನರಸಿಂಹೆಗಿದಿ(20ಲಕ್ಷಗೆಳು). ಹಾಗೂ  ಹುಲಿಕುಂಟೆಟ0ಲಕ್ಷಗಳು) 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಯೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ “ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ನಿರರ್ಮಿಣ(ಪ್ಯಾತೇಜ್‌-08) 


ಸೂಢ್ಲಿಗಿ 100.00 100.00 


ಗಾನ ಕಮಾನ ನಾವಾಡರರಲ್ಪಗಳು). 

'ಮಾಡ್ದಾಕನಹಳ್ಳ(20ಿಲಕ್ಷಗಳು). ಬೀರಲಗುಡ್ಡ 

[ಮ್ಯಾಸರಿಹಟ್ಟ೧ಲಕ್ಷಗಖ). ವಿರುಖಾಮರಛರಿಲ್ಷಗಳು) 

4  |ಠಾಗೂ ಸೂಲದನಳ್ಳಿ೧೧ಲಕ್ತಗಳು) ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ 
ನಿಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 

ನಿರ್ಮಾಣ(ಪ್ಯಾತಿಣಜ್‌-09) | 


100.00 100.09 
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[oe ! 


70.00 


ಸನ ಇಡಾ 
ನು). ಹಂಡಶೇಖರಪುರರಿಲಕ್ಷಗಯು)-- ಎ೨ 


ಕಾಲೊಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಸ್ಥೆ 


10 [ಕಾಗ ರಾಮಮರ್ಗ(20 ಲಕ್ಷಗಳು) ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕೊಡಿಸಿ 


72.4 


724; 


[ನಿರ್ಮಾಣ(ಬ್ಯಾಕೇಜ್‌-11) 
ಒಟ್ಟು ರೂ. 


967.25 


F ಒಟ್ಟು ಕೊಡ್ಡಗಿ ಮ ತ 


982.07 


ಸರಪಳಪ್ಯಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೆ ಹರಪನಹಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬ್ಯಾಡರಗೇರಿ ಎಸ್‌.ಟಿ 
[ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ಕೆಟಡ ತೆಂವೈಗೊಳಿಸುವುದು. ಹಸ್ತಿ 


— 


50.00 


5.30 


pe 


[ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷತ್ರ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 

1 [ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಲಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 
ಕಾಲೋನಿಂರು. ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಸಿಧ್ಧಾರೂಡ ದೇಷಸ್ಥಾನದ 
[ಪತ್ತಿರ ಸಿಸಿ Ey ನಿರ್ಮಾಣ. [ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 


10.00 


[ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಪ; 'ಪನಹಳ್ಳಿ 
2 ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 'ಕಾಸಷಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. 


20.00 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. [ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 


[ಹರಪನಹಳ್ಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ 
[ಭೀಮಪ್ಪನ ಕಣದಿಂದ ಗಟ್ಛರ ಕಣದವರೆಗೆ ಎಸ್‌ಟಿ. 
_ [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. [ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 


——— 


20.00 


20.00 


[ಪರಪನಜಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ, ಹರಪನಯಲ್ಳಿ 
4 [ಠಾಲ್ಲೂಕನ ಹಲವಾಗಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
ಲೋಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 


10.00 


'ರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 
5 [ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಂಗ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. ಕಾರೋನ 
ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 


20.00 


20.00 


ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಎಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 'ಎರಡೆತ್ತಿನಹಲ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌, ಟಿ 

[ಕಾಲೋನಿಯ ಕೊರಚರ ರಾಮಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ 
[ಹೊಸಕ್ಕಾಂಪ್‌ವರಗೆ ಸ.ಸ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ನಾಣ. ಹರಪನಹಳ್ಳ 


10.09 


10.00 
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|ಪರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 

[ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀಲಗುಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 

ಕಾಲೋನಿಯ ಬೆಟ್ಟಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ 

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಶೌಜಾಲಯದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 

ನಿರ್ಮಾಣ. [ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 


15.00 15.00 


'ಪಾಲ್ಲೂಕಿಸ 20.00 20.00 


ಲೋನಿಯ ಸಾಕಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಚೌಡಮನ 
[ದೇಪಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 


[ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಗ್ಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 

ಸಾಲೋಬಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಸಿಬಗಲ್‌ ಕೆಂಚಪ್ಪನ 

[ಮನೆಯಂದ ಹರಿಹರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. 

ರಸ್ತೆ 'ನಿರ್ಮಾಣ. 'ಹರೆಪನಹಳ್ಳಿ 


\e 


10.00 10.00 


|ಪರೆಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಪರಪನಪಳ್ಳಿ 
[ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಳಗಂಚಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 
ನಲೋನಿಯ ಮಂಜಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ 
ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


10.00 10,00 


[ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಏಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹರೆಪನಹಳ್ಳಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಧುಸಿವಾಸ 
1 [ಹೋಟೆಲ್‌ ಮುಖ್ಯರೆಸ್ನೆಯಿಂದ ಐಯ್ಯನಕೇರೆವರೆಗೆ 25.00 25.00 
ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ವಯಾ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ: ಮತ್ತು 
[ರಯಮರ್ಗದ ಗಂಗಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ 
5೦ದ್ರಪ್ನನ' ಮನೆಯವರೆಗೆ (ಎಸ್‌.ಟಿ. 


_|ನಲೋನಿಯಲಿ) ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಿ- ಹರಪನಹಳ್ಳಿ RE 
[ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ - 5 
12 [ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಕಂಠಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 20.00 20.00 
ಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹರಪನಹಲ್ಳಿ | 


[ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 
1 ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೌಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. 10.00 10.00. 
ಕಾಲೋನಿಯ ಗುಮಜ್ಜಿ ಭೀಮವಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ 

ಬಾಲಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಾರಥಿ ನಿಂಗಪ್ಸನ 

ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 


ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪರಪನಹಳ್ಳಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಚಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ: 
0೩ರ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಹುಚ್ಚಪ್ಪನೆ 
ಮನೆಯಿಂದ ಮುದುಕೃಪ್ಪರ ಹಾಲಪ್ಪನ 


ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


20.00 20:00 


pl 
et 
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| | 
2ರ 30,60 30.00 / 
ಹಶಪನಹಳ್ಳಿ 
ನ 20.00 20.00 
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 
10.00 10,00 
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ | 1 
| 10.00 10.60 
j | 
[ಹರಪನಹ 
[a a 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 
18 Kasi ಗಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. 10.00 10.00 
ದ ಕ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ: [ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 
20 [ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟ್ಟಿಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 10.00 10.00 
ಕಾ 'ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. . 'ಹರಖಸಹ 
[ ನಿಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. _ನರಖಃ ಳ್ಳ ಎ WN | 
'ಪರಖನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾವಸಭಾ ಕ್ಷೇತ, ಹರಪನ; ಳ್ಸಿ 
3 [ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂಚೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ i500 15.00 
'ಬೌಢಶಾಲೆಯಿಂದ ಏಸ್‌.ಟ. ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ 
ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ: ನಿರ್ಮಾಣ. ಹರಪನಹಳ್ಳ 
— J EN 
[ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೀತ್ರ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 
22 [ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತಿಪ್ಪರ 20.00 20.00 
'ಹಾಲೇಶನ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಲಿಗಮ್ಮನ 
ದೇವ: 'ಐಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, [ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 
F + ಪ } 
ಹರಪನಹಳ್ಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 
23 ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸತ್ತೂರು ಗೊಲ್ಲರಹೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 15.00 15:00 
[ಜೋಗಬ್ಬರ ಹನುಮವ್ಪನ ಮನೆಯಿಂಡ ಮೂಕಜ್ಜರ 
'ಹಸುಮಂ: ಸ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣಿ. (ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ) ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 
FR ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ A, 
Fs 'ಕಾಲ್ದೂಕಿನ 'ಹುಲಿಕಟ್ಟ ಗಾಮದೆ ಎಸ್‌! 300 29.40 
ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಗುಳೇದ ಅಕ್ಕಮ್ಮ gr 
ಗಂಗೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ, [ಹರಪನಹಳ್ಳಿ |} BN 
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[ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 

ಕಾಲೋನಿಯ ಟಿ. ರಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ 

ಅಲತಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹರಪನಹಳ್ಳ 


25 10.00 10.00 


ಹರಪನೆಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾಸಸಭಾ ಕೇತ ಹರಪನೆಹಳ್ಳಿ 
[ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 
ಕಾಲೋನಿಯ ತೋಳ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ 
ಮನೆಯಂದ ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ನದಿಯ 
'ದರಿಡೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 


26 10.00 10.00 


+ 
[ಪರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈದೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕರ 
[ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಮಾರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗವ್ಯನ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ (ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ) ಸಿಸಿ. 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


1575 15,75 


[ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ. 
28 [ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರೆಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ; 


[ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 


29 [ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಳೀದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 10.00 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
——— Hd 


ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 
0 f y 3 

30 [ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉದ್ದಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 

ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


[ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 
[ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ಯಷ್ಣೆಶ್ತರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 
ಕುಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 
32 [ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಪನಹಳ್ಳಿ 
33 ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನ ಎಸ್‌.ಟಿ. 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


[ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 
[ಶಾಲ್ಲೂತಿನ ಯಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಮೇಗಳಗೇರಿ 
[ಭರಮಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಟಿ ಪ್ರಕಾಶನ 
[ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 

ಒಟ್ಟು ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆ ಮೊತ್ತ 
ಒಟ್ಟು ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ ಕ್ಲೇತ್ರ 
ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ 


'ರಾಯೆಚೊರು ಗ್ರಾಮೀಣ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು.) 


34 


498.40 498.40 
548.40 503.70 
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ತಾಲೂನ ಪರ್ಟ್‌ ಹಾಡ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟ. ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, 


ರಾಯಚೂರು PR 
ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ, ದ 64 ಸಿಕ 
ಇಲ, 67: Kk 
(ವ.ಇಂ. 67840) ೦ ಂ್ಲ- 
ಪಾಜಲಬಿರಿಡಾ ಹಮ § 
1 ಕೂಡುರಸ್ತೆ/ 
2 ಚರಂಡಿ / ಒಳ ಓಣಿ ಶಸ್ತೆಗೆ ಕಬಲ್‌ ಸ್ಟೋನ್‌ ಮಾನವಿ (ರಾ.ಗ್ರಾ) 42.05 ಖರ! 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ.53294) 
| | 
3 ied 1 ಒಳ ಓಣಿ ಡಸ ಕಬಲ್‌ ಲ್‌ ಸ್ಲೋನ್‌ ಮಾನವಿ (ರಾ.ಗ್ರಾ) 4235 ಸಖುಇತಃ] 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಧಗ | 
ಮಾನವಿ ತಮೂಸ ಆಡನಖಾನಹಾಹ re 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ. 
4  |ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋನ್‌ ಮಾಸವಿ (ರಾಗಾ) 6.30 ಗಖಿಇತಳ 
ಕಾಮಗಾರಿ.(ವ.ಇ0.68159) 
ಮಾನನ ಪವನ ವಲಂಬಿನ್ನಗ್ರಾಪಡ 
5 [ಲಕ್ಷ್ಮೀಕುಮಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ತಾಯೂರು 57 ಸಖಿಇಕಗಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಇ.ನಂ.94256) ಗ್ರಾಮೀಣ 
ನಾಸವ'ತಾಲಾನ'ಸಾರಾಪಾಕ ಸಪಪ ¥ 1 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ವೆಂಕೋಬ ನಾಯಕ ರಾಯಚೂರು R 
6 [ಮನೆವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ RR ೫ ಸಖಿಇತಳ್ಳ 
(ಇ.ನಂ.93671) 4 
ಮಾನ ಇಲಾ ನರನ ನವ್‌ — T} 
7 |ಹಿಯ ಆಗಸಿವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಭಾಜಿ 600 ಸಮಿಇಕ! 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಇ.ನಂ.93670) ಗುಮೀಣ 
ರ್‌ ಬಾಷೊರ'ಗ್ರಾಮಷ 
ಎಸ್‌.ಟಿ, ಓಣಿಯ, ರಾಮಣ್ಣನ ಮನೆವರೆಗೆ ರಾಯಚೂರು e 
8 [ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಸಿ: ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇ.ನಂ.93663) ಗ್ರಾಮೀಣ 418 ॥ಖಿಇತೂ! 
ಮಾನವಿ: ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಯಲ್‌ ಮರ್ಚೆಡ್‌ - 
ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಂಕೇಶ್ವರ ರಾಯೆಜೊರು 
9 [ರಸ್ತರಗೆ ಸಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ. 94231) 480 ಹಖಇನಳ 
ಗ್ರಮೀಣ 
ಹಾನನ ಸಾಮಾ ಷನ ಪಾನಕ Bi 
ಗ್ರಾಮದ ಜನಕಾ ಕಾಲೋನಿಯಿರಿಡ ಮುಖ್ಯ 
| (ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಐ.ನರ- p21) ಕಾಯಚೂರು. 47 ಮಿಇಕ! 
ಗಾಮೀಣ 
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ಮಾನವ ತಾಮಸ ಕುರ್ಡಿ ಗಾಮದ ಬಂಡಿ 
ಹನುಮಪ್ಪ ನಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದ ದೇಸಾಯಿ 


1 [ನನುಮಂತನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ರಾಯಚೂರು 506 207 
(ಇ.ನಂ.94242) ಗ್ರನೋಣ 
ರಾಯಜಾರು ತಾಲ ಇಬ್ರಾಹಿಂದೊಡ್ಡಿ, | 
'ಮನ್ನಲಾಪೂರು, ಉಡಮಗಲ್‌ ಖಾನಾಪೂರು. 
ಎಲ್‌.ಕೆ. ದೊಡ್ಡಿ ಗಧಾರೆ, ಮಿಡೆಗಲದಿನ್ನಿ ಬಿಚ್ಯಾಲಿ. 
'ಬುಡದಿನ್ನಿ, ಎನ್‌. ಮಲ್ಕಾಪೂರು ಮತ್ತು p 
12 |Wಡಮಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಲಿಗಡದ ರಾಯಚೂರು 100.00 ಖಕ! 
ಲೋನಿಗಲಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ, ಚರಂಡಿ ಶ್ರಾಮೀಣ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನ೦.100428) 
'ರಾಯಜಾರು ಗ್ರಾಮೇಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತರೂ. 234.57 ಸಖತ! 
ನಾಂನಚೊರು ಗ್ರಾಮೀಣ. (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 
ಠಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೀರಾಪೂರ, | 
ಕಟಕನೂರು, ಜಾಲಿಬೆಂಜಿ, ಪಲಪಲದೊಡ್ಡಿ, 
ಬಾಪೂರು, ಕುಕನೂರು, ದುಗನೂರು. ಜಾಗೀರ್‌ 
ವೆಂಕ್ಸಾಪೂರ, ಮರ್ಚೇಟಾಳ, ದಿನ್ನಿ, ಅಲ್ಕೂರು, 
[ಮಾಲದೊಡ್ಡಿ, ಮಾಡಮಾನದೊಡ್ಡಿ, ಮುರಾನಮರ, 
ಜೆ.ಕೊತ್ತದೊಡ್ಡಿ, ಚಂದ್ರಬಂಡಾ, ಮಟಮಾರಿ, 
P ಗಾಣಧಾಳ, ತುಂಟಾಪುರ, ಮಂರ್ಜಲಾ, ರಾಯಚೂರು 46131 461 
ಇಡಪನೂರು. ಗಿಲ್ಲೆಸೊಗೂರು, ತುಂಗಭದ್ರ, ಗ್ರಾಮೀಣ 
ರಾಮಸಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್‌, ಚಿಕ್ಕ: ಮಂಚಾಲಿ, 
ಮಿಡಗಲದಿನ್ನಿ ಕಲಪಲದೊಡ್ಡಿ, ಅಪ್ಪನದೊಡಿ, 
ತಲಮಾರಿ, ಮನ್ನಲಾಪುರ ಹಾಗೂ 
ತುರುಕನಡೋಣಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
[ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ಹೀಕಲ್‌,ತಮ್ನಾಪೂರು. 'ಜೂಕೂರು,ರಾಜಲಬಂಡಾ, 
2 [ಉಮಳಿಪನ್ನೂರು ಹಾಗೂ ಸಾದಾಪೂರು spi 160.00 100.0 
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ: ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಪಾ| 561.31 561.31 
ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ| 79588 *ಖಳಈ! 


ನಾಯಚಾಕು ನಗರ: ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 
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ನಾಡ ಎವಾ SS 
ಯಲ್ಲಿ ಬರುವೆ ಸಿ.ಸಿ ರೋಡಗಳು/ಬಿ. | 
ಮೋಡಿಗಳು/ಆರ್‌ಸಿ.೬ ಜರಂಡಿಗಳುನೋಬಲ್‌ 
ಸ್ಟೋನ್‌ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ ವಾರ್ಡ ನಂ. [NN 
ಮಂಗಳವಾರಪೇಟ, ವಾರ್ಡ ನಂ. 33, 
1 [ಯರಮರಸ್‌ ಗ್ರಾಮ, ವಾರ್ಡ ಸಂ, 34, ರಾಯಚೂರು ಸಗರ | 10225 ಮಿಇಹ। 
'ವಿಕ್ತಾಸ್‌ಪೂರ ಗ್ರಾಮೇ ಬ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಜಾಫರ 
'ವೆ.ಇಂ. $6195) 
ರಾಯಜಾಹನಾಮಾನನಾಪಾಪಾಡ್‌ ಸರ K KF 
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ವಡವಟ್ಟ, ವಾಯಿಯೊಡ್ಡಿ, ಬಿಜ್ಜನಗೇರಾ, 
[ದೊಳಮಾನದೊಡ್ಡ, ಸಿದ್ರಾಂಿಪೂರ. ದೇವನಲ್ಲಿ 
ಪ 'ಮಲ್ವಾಹೂರ ಮತ್ತು ಮಲಿಯಾಬಾಚ 
2 [ನಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ.ಸ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ | ದ್ರಾ್ಟಟ್ಟೂರ್ದು ನಗರ | 20000 ಸಮಿಪ 
ಮೆತ್ತು ಕಾಟಲ್‌ ಸ್ಫೋನ್‌ ಅಳವದಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣ 
'ಕಾಮಗನರ 
(ಇ.ಸಂ.99977) 
ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಮಂಜವರಡ ಇವಾ ವ್ಯ ಮೊತ್ತಕೂ] 3035 ಕ್‌ [ENS ] 
ನ್‌ ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಹೊಸ ಇಷಗಾನಗಥು WN 
ಮ] 
T ರಾಯಚೂರು 085 [Xx 
WK ಮ ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಹೊಸ ನವ Kl 
[ Ny 3 ರಾಯಜೂದು ನಗರ ಬ್ಬ 5 ಖಣ] 
್‌ WN ಮಾನವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಮುಂದನ ವಗ NW 
pe ಮಾನಿ ತಲ ದಗವವಾಡ ಪನ ವ್‌ | 
1 [ಕಾಲೋನಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾನವಿ 3416 pe 
(ಹಂ.67532y 
—— ವಾ ಬಲ್ಲಟಗೆ ಗ್ರಾಮದ್‌ಎಸ್‌ಡ ] 
2 [ಕಾಲೋನಿನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾನವಿ 244,93 ಸಿಖಿಣನಳ್ಟ 
(ಪ.ಇಂ.67531) 
ನನವ ಮಾನ ನನಡಾನ್ಥ ಸ್ರಾವಡ | TT 
ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ. ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
3 |ನರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ಸಂ.85003) ಮಾನವ 147 ಟಖೀಲತಸ 
ನಾನ ಕಾನಾ ಸೈಡಾಷಾಕ ಷಡ -Y 
ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ಶಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
# [ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇನಂ.85604) ಮಾನವ 6.46 ಸಖಿಇಕ 
J ತಾಲೂನ 'ಜ್ಯಾವಾಟ ಸನದ r + 
ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಸಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
5 ಚರಂಡಿ: ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ನಂ.85603) ಮಾನವ 747 ಗಶುಷಕ 
elo: L 
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ದನ ನನ ರನ್ನ ಗಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 


9 |udಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇನಂ.93127) 


ನನ ತಾಲೂಕಿನ. ಉ. 
ಟ್ರ ಎಸ್‌.ಪಿ: ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ಸಂ.85964) 


ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಶಸ್ತೆ ಹಾಗೂ: 
1 |udoಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ಸಂ.85962) 


ನ ಪನ ಎನ್‌ ಹೊಸದು ' ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರೆಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
12: |4ರಂಡಿ ನಿರರ್ನಿಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ಸಂ.93131) 


10.42 


6 ಡರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ'ನೆಂ.85004) ಮಾನವಿ 107 ಖಕ 
Eoವ ಸಾಮಾನ ಡರನ್ನ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋಖಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
7 ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನ೦.85005) ಮಾನವಿ 9.66 *ಖಇವಳ! 
8 ನನ ಪಮಾೆ"ಗವಿಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ 
ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
8 ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ಸ೦.93129) ಮಾನವಿ 10.13 ಕಿಖಇತ! 
r ಹನನ ತಾಮಸ ಬಲಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
36.49 pe 


4ಖಇಈ! 


r ಹಾಸನ ಮೂಕನ ಹರನೆ ಗ್ರಾಮದ ಹವಎಸ್‌ಪ: 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. 'ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
13 |ನರ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ಸಂ.66493) 


9.85 


ಹಾಸನ ಈಾಮೂಕಣೆ`ಚಾಗಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ. 
ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
14 ಚರಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.93148) 


10.44 


ಈ! 


7 
[3 
೪ 
$ 
wl 
3 
% 
4 
p 


15.66, 


*ಮೀಐತ್‌! 


ಧವನ ಪರನ ಸಸಡನನ್ನ ಸಾಡುಡೆ 
ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
16 ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.93130) 


15.30 


ಖಕ 
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ಪಾಮಾಣ ದಾನವಾ ಷಡ | 
ಸ್‌.ಶ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
| ೫ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ಹಂ,85965) ಮಾನವಿ 15.67 ಸಖಲ 


ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿ: ಸಿ 


15 ರಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇನಂ.85963) ಮಾನವಿ 15.31 po] 


ವಿ ಸಾಮಾನ ಸಗಡಾಡಿ ಹದ 7 
ಎಸ್‌.ಫಿ: ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 


19 [6 ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ಪಂ.93125) ಇಸವಿ 77 ಸಮತಳ 


ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಾಪೆ 
ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
20 [: 


ಮಾನವ 6.27 ನೀರ 


ಮಾಸನ ಲನ ಸನ್ನದು ನ್‌ 
ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
7 [ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮ.ಇರಿ. 26064) 7.76 ಬುಕ 


F ಮಾನನ ಇಾರೂಮಳ್ಳಾಪಕಗ್ರಾಪಡ = 
ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ.ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
22 [ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇನಂ.86041) ಮಾನವಿ 4.40 k24 


r SSS SET SET F J ಸ್ಯಾ —- 
ಸೈದಾಪೂರ 3) ಹುಸೇನ್‌ಖರ 4) ಚೆಕ್ಕಹಣಗಿ 5) 
[ಮರಾಠ 6) ಶಾಖಾಮರ ') ಚಿಕ್ಕಬಾದರದಿನ್ನಿ 
ಚಿ |ಗಾಮಗಳ ಟಿಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಕಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾನವ 60.00 po] 
[ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


fe 


(ಇ.ನಂ.98179) 
ಹಾನವಿ ತಲಾ ಹುಡ್ಗನ 5 ಘಾ § 
'ಬಡ್ಡಾಹೂರ 3) ಚಿಕ್ಕಕೊಟ್ಟೆಕಲ್‌ 4) ಗವಿಗಟ್ಟ 

5) ಶಂಗಜಾಳ 5) ಚೇಲಪೆರ್ಬಿ 7) ಕಡಕಲ್‌: 8) 

ಚೀಕಲಪರ್ನಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ, 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.93187) 


24 ಮಾನವ 700 *ಮಿಇತ! 
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ಸಾನನ ತಾಮೂಕಸ ನಂದಿಹಾಳ 2) ಪೋತ್ನಾಳ 

3) ಆಡಾಪುರ ಪೇಟ 4) ಸಂತೆ ಬಜಾರ ವಾರ್ಡ 

ನಂ-19 ಮಾನವಿ 5) ಇಂದಿರಾ ನಗರ ವಾರ್ಡ 

|ನಲ-24 6) ಬಾಗಲವಾಡ 7) ಎನ್‌ ಹೋಸುರು 

25 " |ಗ್ರಾಮುಗಳ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾನವಿ 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ: 

(.ನಂ.99801)} 


70.00 


pl 


ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೊ. 


709.801 


*ಖಇಕ! 


ನಾನ್‌ ಹಾಸಾವಗಾಗವು 


ಯಡೂರು ಜಕ್ಲೆಯ ಮಾನನಿ ಕಾಲೂಕಿನ 
(ಅಲ್ದಾಳ, ಸಂಗಾಪೂರು, ಜಾಗೀರಪೆನ್ನೂರು, 
ಉದ್ಭಾಳ, 'ತಡಕಲ್‌, ಹರವಿ, ಮರಾಠ, ಲಕ್ಕಂದಿನ್ನಿ 
ಸಿರವಾರ ಹಾಗೂ ಬಲ್ಲಟಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ ಸಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಾನವಿ 


250.00 


ಸಿಖಇುತಳ 


ಬಾಗಲವಾಡ, ನುಗದೋಣಿ, ಸಿದ್ದಗರ್ಚಿ, 

'ಬ್ಯಾಗವಾಟ, ನೀರಮಾನವಿ, ಕಲ್ಲೂರು, 

[ಉಮಳಿಹೊಸೂರು, ಚಿಕ್ಕಕೊಟ್ಟೇಕಲ್‌, 

ಹಿರೇಕೊಟ್ಟೇಕಲ್‌,. ಹೋತ್ನಾಳೆ. ಗವಿಗಟ್‌, 

2 |ನುಗದೋಣಿ-ಹೋಸೂರು, ಜಾನೇಕಲ್‌, ಮಾನವಿ 
ಅಮರಾವತಿ, ಗುಡದಿನ್ನಿ ನಕ್ಕುಂದಿ, ಕರೇಗುಡ್ಡ 

ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ರಾಯಜಾರು ಪಶ್ತೆಯ ಮಾನನ'ತಾಲ8ನ 


285.89 


ಖಿಇಪ। 


535.89 


ಖಕ! 


ಮಾನವಿ ಒಟ್ಟು. 


774565 


ಫಖಇತಈ! 


ದೇವದುರ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 


1 ಇವಷುರ್ಗ ಕಾಮೂ ಹೊರೆಗುಡ್ಡ ಮುಂರ್ಡಗಿ, [ದೇವದುರ್ಗ 
ಧೂಗಿರಾಮನಗುಂಡ, ಸೊಮುನಮರಡಿ, 

ಚಡಕಲಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಕಾನ ಗ್ರಾಮಗಳ 

ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋಬಿಗೆ ಸಿಹಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 

(ವ.ಇಂ.-30568) 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ 

[ನಾಮಗಾರಿ. 


57.21 


೬ಖಿಇತಃ! 


7 ಡಾವದಾರ್ಗ ತಾಲ ಹೊಸೆಮಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ದೇಷದುರ್ಗ 
'ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 

ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪ.ಇಂ 

169228) 


26.83 


[A 


3 ನಾವಡರ್ಗ್‌ ಇಾರೂಕನ ಮಾಸಸಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ದೇವದುರ್ಗ 
'ವಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ೦ 67990) 


34.96 
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[Ta ಇಲ ಎರ್‌ ವತ ಪೌವಷರ್ನ ರ್‌ EX ” ] 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ ; pA | 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮಂ 7907 ಡ್‌ | 

ಕಡವ ನಾಡಾ ಸವದ ಶಾಪ್‌ Bis [A 
ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಐ 
'ಡರಂಡ ನಿಮ SOI ಕಾನ 
6 ದೇವದುರ್ಗ ತಮೂತಿನ ಗಬ್ಬೂಹಸ್ರಾಮುದ' ಡೌವರುರ್ಣ 10475 ನತ 
ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ಟೆ ಮತ್ತು ' 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇಂ.88146) 
{ 
ದೇವದುರ್ಗ ಮುಂದುವಕೆಡ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಶೊ: 45527 ಖಣ 
ದೇವದುರ್ಗ ಕ್ಲೇತ್ರ (ಹೊಸೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) | 
1 Tಡೌವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಾ ಸಮುದ '[ಅರಕ್‌ರಾ 49000 490.00 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
2 [ದೇವದುರ್ಗ ಕಾಲನ ಗಂಡುಗುರ್ತ ಪೋನ್‌ ಸಂಗ್‌ Jie 70.08 F 70.00 
1.00 ಕಮೀ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು j 
3. ]ರೇಪದುರ್ಗ`ತಾಲೂಕನ ಕಷವದಾಳ ಸಪರ ವವಾ 70.00 70.00 (i 
'ದೇವರಗುಡ್ಡದವರೆಗೆ ಅಪ್ರೋಜ್‌ 1,00 ಕಿಮೀ 
ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುಪ್ರದು 
 , 
3”|ಠಾಷದುರ್ಗ ಮೂ ಇವರನ್ನ ISS ss [CO 
ಬಾಗೂರು. ಫರೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ 4,00 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಶಿವರಾಯನ ರಸ) 
| 
ಕವರ್‌ ಇನ ನಗನಡನನಾತ [gis HET | 
[ಅರಕೇರಾ ಅಪ್ರೋಬ್‌ 4.00 ಕಿಮೀ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುಪುಯ 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5835 105835 
ನ ಡೇವೆದುರ್ಗ' ಬಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂ] A ತ 


ಅಿಂಗಸುಗೂರು ತ್ರ (ಮಂದುವಕೆಡ ಇವಾಗ) 


TTA ಪರನ ಇಡನಧನವಾದ 
[ಮುದಗಲ್‌ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿವುದು. ಅಿಂಗಸುಗೂರು 81.93 pe 
2 [ನಿಂಗಸುಗೊರು ತಾಲೂಕಿನ `ಔಣಮಕರ್‌ಗ್ರಾಮಡ 
'ಹತ್ತಿರ "ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡವುದು. (ವ.ಇಂ.94483) ಲಿಂಗಸುಗೂರು 200.99 ಖಡ! 
ಮುಂದುವಕರ ಇವಮಿಗತ ಇಟ್ಟ ಪತ್ತ ರೂ] 38232 ಸವಗ | 


ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೊಸೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
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ಶರಗಸುಗೂರ್‌ ತಾಲೊಕಿನೆ ಕುಮಾರಕೇಡ 14414 
ಗ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಶಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ , 

'ತೋಡಕಿ ಗ್ವಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 

ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಛತ್ರ ಗ್ಲಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು 

ಮತ್ತು ಚರಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ: 


pe 


'ಶಂಗಸಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಆರೇಜೋಗಾಮೆರ 130.00 
ಗ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನರ್ಮಾಣ . 

ಆಡವಿಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 

ನಿರ್ಮಾಣ: ಮತ್ತು ಪೂಲ್‌ಭಾವಿ ಗ್ವಷುದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಲಿಂಗಸುಗೊರು 

ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಬನ! 


ಹಾ್‌ವನಾಕಗ ಎಷ್ಟು 


*ಖಇಪ] 


ಪಾಗಾರ ತ್ರ ಇನ್ನಷಾತ್ತ ಕಾ| Er 


ಐತ 


f ಸಿಂಧನೂರು. ಕ್ಷೇತ್ರ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 


ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುವ ಪೈ ಕ್ಯಾಂಪ 
ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ , ಹೊಸಳ್ಳಿ ಇಚೆ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುವ ಹಟ್ಟಿ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಇಜೆ 


7 oಧನನರು ತಾನ ಪಗಡನನ್ನಿ''ಗ್ರಾವ | 


'ಹನುಮನನಗರದ ಕ್ಯಾಂಪ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ 
ಗಾಂಧಿನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಬರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ ಎಸ್‌.ಟಿ. 
ಕಾಲೋನಿಗೆ , ಗೋನ್ಹಾರ ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯತ್‌ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದುಮತಿ, ಎಸ್‌.ಟಿ. 
ಕಾಲೋನಿಗೆ, ಮತ್ತು ಹೆಡಿಗಿನಾಳ ಗ್ರಾಮ 
ಪರಿಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
'ಅಯನೂರುಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ವ.ಇಂ. 67450) 


ಸಿಂಧನೂರು 6216 


ಕಖಿಇಪ। 


ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿರಾತ್ನಾಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸಿಂಧನೂರು 31.58 
(ಇ.ಸೆಂ.81237) 


ಕಿರ! 


ಸರದಸೊರು ತಾಲೂಕಿನ ಗಿಣಿವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸಿಂಭನೂರು 20.07 
(ಇ.ವಂ.80111) 


0.60 


ಸರಢನೂರು ತಾಮೂಕನ ರೌಡಕುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸಿಂಧನೂರು ೫2 
(ಇ.ಪಂ.80113) 


ಎಸ್‌.ಟಿ. 


ಕಖಿಇತಈ! 
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ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ,80110) 


i | 
8233 ಇಶುಇತ | 
| 
ಸಂಕನೂಹ್‌ಷೆ ನ 
'ಪುಲಮೇಶ್ವರ ದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಾಲೋನಿಂಯಿಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸಿಂಧನೂರು 3478 ಸವತಃ! 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.93852) 
7ನ ಪರನ ತಡವ ನನಾಡಕ್ತ "| ua ia 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋಭಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.98644) ಸಿಂಧನೂರು 28.80 ಸಿಶಎರಃ | 
£0 ಸಾರಕ ಸಂಧನೂರು ತಮಾ K — 
ನಂಿತಿನೆಗೆ ಭೀಮರಾಜ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ | 
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ | 
[ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ - ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಿಂಥನೂರು 150.00 ಖಕ 
(ಇ.ನಂ.99799) 
್‌್‌ಮುಂಡುವರದಇವಾಗಾಾಗ ನಷ್ಟ Bo ಪತಗ FE 
” ಸಿಂಧನೂರು ಸ್ನೇತ್ರ₹ಹೊಸ ಇಾಮುಗಾರಿಗಳು) i —} 
Toಧನಾರು ಸಮಾನ 3ನ ವನಪಾರ ಸರಧನಾಹ [ONS SS R| 
'ಇಜೆ, ಬಸ್ಥಾಯರ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಮತ್ತು ಪಗಡದಿನ್ನ 
ಕ್ಯಾಂಬ್‌ ಗಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ನು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ನ್‌ ಥೊಸಾಮಗಾರಿಗ್ಗ ಬಟ್ಟು ಪತ್‌ ಕಾ 575 eT | 
ಮಾ ml 
ಸಿಂಧನಾರು್ನೇತ್ರ ಎನ್ಟಾ ಪೊತ್ಗ ಕಾ] 035 |S 4ಖಇತ] 4 
ಮಸಿ ಕೇತ ಮಂಡುವಕೆಡ ಇಾಮಗಾರಿಗಳು) § | 
ವಲನ ತೋರಣನನ್ನ ಗ್ರಾ] TT 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವಿ (ಮಸ) 6144 10.24 
[ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, (ಇ,ನಂ.36012) 
2 ರಂಗಸಗೂರು ತಮಾ ಮಸ್ಥಿಪಟ್ಟಣಡೆ Ka ನಸ ಸ್‌ 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಲ; ॥ ರ ಎಸ್‌.ಟೆ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ - 
ಬೈಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮಜ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ , 
ಕರ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನ 143.14 40.49 
ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮಸಿ 
(ಪ.ಇಂ.91478) 
3 ಂರನಾರ ಪರಾ ರಾವರ ಪನ 
ಹಟ್ಟಿ ವಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ: ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಥೆನೊ 
fy k ಇ ಹಿಂಥನೂರು, 20.84 ಸಮ್‌! 
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4 Rೌಂದಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನಿಯಾಳ ಎಸ್‌ಟಿ. 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ.76462) ಮ್ಯಾ 


17.26 


5 ಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಡದೂರ 
, ಹೊಸ್ತಾಣಿ,ಕಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಈಖ) 
ಕಾಮಗಾರಿ, (ಇ:ಸಂ.85374) 


89.51 


32.37 


೯ ನಾತ ತಮ್ಯಾಪಾರ ನನಮಾರ ದಷ್‌ನಾಕ್‌ 

ಸಂತೆಕಲ್ಲೂರು. ನಾಗರಬೆಚಿಚೆ, ಬೈಲಗುಡ್ಡ ಹಾಗೂ 

ಕುಣೇಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ:ಸಿ. ದಸ್ತೆ ಮತ್ತು 

ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಿ.ನಂ.96866} i ಮಸ್ಯಿ 


43.84 


7ಮಾನವ ತಾಲೂಕನ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೋರಣದಿನ್ನಿ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(ಇ.ನಂ.97935) 


40.00 


416.03 


ಇಕು'ತಾಲೂಹೆ'ಮಸ್ಸಿ ಸೋಮನಾಥ 
ನಗರ, ಬೇಡರ ಕಾರಲಕುಂಟಿ, ನಾಗರಜೆಂಚಿ 
ಗ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು .ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2 ನರಧನಾರು" ತಾಲೂಕನ'ಕೋಳಬಾಳೆ, ಕಲ್ಮಂಗಿ 
ಬೆಳ್ಳಿಗನೂರು. ಹೋಸುರು, ದೀನಸಮುದ್ರ, 
ಗ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹಾನನ ಇನೂ ಪಪ್ಯಹರ ಪಾನಗಡ್ಡ 
ತುಪ್ಪದುರ ಗ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 


೪ಮಿಇಪಳಿ 


| 


ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತರೊ. 416.60 ಸಖಿಇಪಾ! 
ಮೊ ಕ್ಷತ್ರ ಎಷ್ಟ ಮೊತ್ತರೂ| 832.63 ೬ಖಇಈ! 
ಷ್ಠ ವಿಭಾಗ ] 
5054" ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಗಂಗಾವತಿ ಮತ ಸ್ಲೇತ್ರ 
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
— ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ 
0.00 8.00 


ಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


el 
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ಆನೆಗುಂದಿ, ದಾಸನಾಳ್‌ 


ನಮರಡ, ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಗಂಗಾವತಿ 200.00 


200.00 


ಕೊಪ್ಪಳ ನಾಲ ಚಿಕ್ಕದೊಮ್ಮನಾಳ್ಸ್‌ -} 
ಗಂಗಾಳ, ಸಿಡಗನಹಳ್ಳಿ, ಹಿರೇಸೂಳಕೇರ್ರ, 
'ಜಳ್ಳಾರಿ, ಕಿನ್ನಾಳ. ಹಳಿಕುಮುಟ, ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.೪ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಗಂಗಾವತಿ 12445 


12445 


3H 


32445 


7 

/ 

| 

f 

| 

; 

} 

| 
lL 


4 


ನತ | TF 


8 ಮುಂದುಷರೆದಇವಾಗಾಕಸಘ 
bs 


Wa - ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇರುವುನ್ಹಾ-- 


0.00 


ವ [27 
ಕಾಮೆಗಾರಿಗಘ ರ್‌ 


'ಉಳನೂರು ಬೆನ್ನೂರು ಕಕ್ಕರಗೊಳ ಸಂದಿಹಳ್ಳ 
[ಹಗೆದಾಳ ಮರ್ಲಾನಹಳ್ಳಿ ಗೋನಾಳ 

ಹೇರೂರು ಆಚಾರನರಸಖುರ ಅಕಳಕುಂಪಿ 

[ಗುಡಯೂರು ಹಾಲಸಮುದ್ದ ಉ ಕಾಟಾಮರ 

ಗಾನುಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತ ಕನಕಗಿರಿ 950.00 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗರಗ ವ 'ಮಕ್ನೆಗೆವಾಡ ಔಕಣಡ್‌ 7 


450.00 


ಗರಗರ ಇನ್‌ I 
ಕ್ಯಾಂಪ ವಡಕಿ ಜಾಲಿಹೊಡಾ ಆದಾಖುರ 
[ಹೊಸಕೇರಾ ಡಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕನಕಗಿರಿ 122.87 


122.87 


57287 


f 572.87 7 


505 ರಪ ಕಾಪಾ 


FA 
ಮುಂದುವರೆದ ಾವಾಸಾಕಗಘ 
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ಸೊಪೆಳ ತಾಲೂಕಿನ 'ಚಿಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) (98105) 


ಕೊಪ್ಪಳ 
pd 


40.00 


23.51 


23.51 


ಹೊಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹ್ಯಾಟಿ, ಮುಂಡರಗಿ. 
ಕಾತರಕಿ-ಗುಡ್ಡಾನೂರ ಹಾಗೂ ತಿಗರಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರಿಟ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


100.00 


100.00 


2 


ಪಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಚಿನಹಳ್ಳಿ, 
ನಲೋಗಿಪುರ, ಹಸುಕುಂಟಿ, ಬೆಟಗೇರಾ 
ಮತ್ತು ಹಲವಾಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕೂಪಳ 
ನ; 


- 158.31 


158.31 


ತರ ಟಸ್‌ ತುಷ್ಣಗ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ 


——— — 
0.00 0.00 
A 
JE ಇಷಗಾಕಗಘ gy 
ME 
ಸಷ ತಾನ 
1 |ಕ.ಹೊಸೂರು ದಿಂದ ಗುಡದೂರು ರಸ್ತೆ ಕುಷ್ಪಗಿ 50.00 50.00 
ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುವು 
- iM 
ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪಳ- ಕ್ಯಾದಿಗುಪ್ಪ 
ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ.65.10. ರಿಂದ ಕ್ಯಾದಿಗುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ 
pr ale pe 
2 [ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕುಷ್ನಗಿ 200.00 200.00 
ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಮಾಡುವುದು. 
ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರು- 
3  |ಮುದಗಲ್ಲ-ಮುಂಡರಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 82.00 ಕುಷ್ಠಗಿ 201.85 20185 
ನಿಂದ 385.22(ಶಾಖಾಪುರ ಎಸ್‌ಟಿ. 
ಕಾಲೋಧಿಗೆ. ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ 
ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 
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pn 


pe y 
eR SE pe ( Se 
3 45184 45185 { 
5054- ತಎಸ್‌ನ ಸರಬ ನಾನೇ 
aden AA Ne] N 
ಮುಂದುವರೆದ ಾವಗಾಕಿಗಘ 
[5 CR RE -ಯಾವುಡೇ ಇಾಮಗಾರಗಳು ಇವನ KN 
[ 006 [rT 
ಹೊಸ ನಾಮಗಾಕಗಘ Fa 
| ಯಲಬುರ್ಗಾ ನಮೂ ನರಷಡ್‌ f 1 | 
| ಚೊ: ನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿರದ 230 
ರವೆ: ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಂಗನಾಳ 
ಕಲ್ಲೂರು ಶಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 309 
ವರೆಗೆ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಾಟಲದಿನ್ನಿ K £ 
} ಪುಟಗಮರಿ -ಎನ್‌.ಖೆಜ್‌.-50 ಠಸ್ತೆ ಕಮೀ. | ಯಲಬಾರ್ಗಾ 356.19 356,10 
2.50 ರಿಂದ 3.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 
7 - 33817 33670 
360 33610 
IB § 
300337 708705 |] 
ಮ RS | ವ N 
345 ಈಶಾನ್ಯ ವಹ ಒಚ್ಚಿ 1688200 | TEAS 
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2೦1೦-2೦ ನೇ ಸಾಅನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗೆಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ (ಯೋಜನೆ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


ಪಿಯಾ ಯೋಜನೆ (ರೂ. ಬಕ್ಷಗಳಟ್ಟ) 


[8ಸರ] ನನಾಸ್‌ನಾ ಕಾಮೆಗಾನಯ ಸತಾ § ಸನಾ TSI 
| | ಸಾಅನೆ ಅನುದಾನ 
ಖಿ 
| 214 dl 
SS l ನ್‌್‌ ರ್‌ si ಸ 
| ಕಲಜುರಗಿ ಅತಲೂಿನೆ ಅವರಾದ ಜಯದಿಂದ ಜಂಿಐಗಂ ಕಮದ 
; ಮುಲ . |ವರೆಣಿ ರಿ ಸುಲಂರಣೆ (ಜಮುರ) ನಮಿ 7.4೦ ಬಿಂದ ಪಂ ೨09 ೪03s | 
'ವರೆಗಿ 
- * ಕಲಬುರಗಿ ಮೀಣ ಕಿಟ್ಟು 2೦೨ 90.39 
ಸ! 'ಅಘಾಲಪೊರ ಈಾಲೂಕಿನೆ ಮಣ್ಣೂರ ಇಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
¥ 'ಅಫೆಬಲಪೂರೆ ' ಶೇಷಗಿರಿವಾಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ, ೦.೧೦ ರಿಂದ 1.೨೦. ಔಲುಂ6 7.0೮ 
(ಕಿ.ಮಿ. ಅ.೦೦ ರಿಂದ ಅ:84೮) ೮ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
[ಅಥಜಲಪೂರ ಹಾಲೂಕಿನ ದೇವಲ ಘಾಣಗೂಪೂರ ಸಂಗಮ್‌ ಜಲ್ಲಾ 
2 | ಅಥೆಡಲಮೊರ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷೆ 8.ಮೀ..2.೦೦ ರಿಂದೆ ೩:೦೦ ರ ವರೆಗೆ ಸಿವೀಳಿರಣ 74.69 748 
[ಮತ್ತು ಸುಧೂರೇಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪವಾರ್‌ 
(ಆಳಂದ ಅಂಲೂನ ನಿಂಬಾಳ ನಂದ ನಂಖಗಾ ಅಮರ) ಪ 
ಕಿ.ಮೀ. ಬ.೮೦: ೧೦ದೆ. 16.೧೦ ರೆ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣಿ 
'ಆಕಂಬ ಅೂಲೂಕಿನ ಸಿಂಬಾಳೆ ಜಲಾ ಮುಖ್ಯ pe ಕಮೀ 170೦ | IW 
೩ ಆಳಂದ ದಿಂದ ಆ.೦೦ .ವಡೆಗಿ (ರಣ್ಷಿ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಣ್ಲ ಥಸ್ತ 64.4 64.40 
'ಅಭವೈದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
pe ನ _- Sn l i 
p) ಆಳಂದ 0] Bo ಅ೮.೦೦ 
[ಹವಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತೀಯ ಚಿದ್ದಾರಿ ಅ೪ ೦ಂದ ನಮನ | ji 
\ ಜೇವರ್ಗಿ 'ಕತ್ರಿಸ್‌ದಿಂದ ಬೇಲೂರ ಪಾಯಾ: ುಳ್ಳುಂಚಗಿ ರಸ್ತೆ ಕೀ. ೮.೦೦. 3೦.೦೦ 30ಿ.0೦ 
ರಂದ 6.೦೦ ೮ ಚಿಎ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ 
ne [Se ನ ಜರವಾಳ ದಿಂದ ಹರಸೂರ ರಣ ಗ್‌ [Ye | 
yy ಇವಗಿೀ. ಈಲೂಕಿಸ : ಹರವ: ಸ್ಲೆಕಿಮೀ, F 
iy ಜೇನ [೬5೦ ರಿಂದೆಇ೦೦ ರವರಿಗೆ ಬನ್ನ ಸಾರೆ Wi ಇಲ 
ಆ | ಸ ಹಿ Re ್ಣ EE 
p ಪಗ  |ನೇವಗೀ ತಾಲೂಕ್‌ ನಿಗರಥಹಳ್ಳ- ಸೋಮನಾಥ ಹಳ್ಳ ರಸ್ತ $.ಮಿಂ. R pt 
4 ಕೇನ "1೦೦೦ ಕಂದ 48೧ ೮ ರಗೆ ಆಯ್ದ ಬಾಗೆ ಸುಧಾಗಣಿ ಸಲ ಇರಂ೦ 
NS 2 } ಮ 
೬ [ಹೇವರ್ಗಿ ಅಉಾಲೂರಿನೆ ರಲ್ಲೂ ಆಂಡೋಲ ರಪ್ತೆ ಯಂದ ಜೈನನಿಷೂರ 
bs ಅದಗ ಮಿ ೦೮ ರರಟ ೦ನ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣಿ ಸಾ ಭಾ 
% ಜೇವರ್ಗಿ ಒಲ '5ರ22 pee 
2 ಕಲಬುರಗಿ. ವಿಭಾಗ. ಅತ6.47 4೦೧.ರ೦ 
ಒಟ್ಟು 
 ತಾಲಿೂನ ಇಶ್ಯೂ ತರಕಾರ FR] 31 
} ಸೇಡಂ 6.೦೦. ಲರ 13ದ.೧೮ 1ಡಡಿ.ಡರ 
[1 IG : ಸೇಡಂ ಒಟ್ಟ ದಾತ ಡಂಂ೮ 
ಚಿತ್ತಾಪೂರ" ಹಣ್ಣಕೇರಾ ರ್ಗ ಮಾರನ ಕನಡ ಇವರ್‌ |} 
¥ ಚಿತ್ತಾಮರ. 'ಪೆರೆಗೆ ಸುಧಾರಣಿ 89೦7 Ko ಅಂ 
'ದಂಡೋತಿ"- ಸಂಯಾರ ರಮನ ರರ ಕಾರ್‌ವನರ ಪ್‌ 
2 ಚಿತ್ಪಾಶುದ ರಿ ಸುವಾರಿಣಿ 10s ಇಆ76 
{ 
ಇತ್ತಾಡೊರ ತರನಾನ ಗಂಡಗ ನನದ ಪಮ a 
pS ಚತ್ತಾಹರ ಕಿ.ಮೀ೭:೮,೦೦ ರಿಂದ 6.೦೦ ರಷರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಭನರಣಿ 109.88 109.38 
! 
8 ಚಿತ್ತಾಪುರ ಜಟಾ ಿಂಂ.ಆ8 387೨೮ 
[RE ಧಾನ ನ್ಯಾಯ ಇಡವ 
[ಸುಲೇಖೆಟ ' ರಂಣಾಪೊರ್‌ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೆಟ್ಟಿಯ ಕ.ಮೀ ರ.ರ೦ 
1 ಇಂಚೋಆ [ಬಂದ 4:6೦ ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳ) ರಸ್ತೆ ಸುಧರಣೆ 6೦.೦ 60.0೦ 
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ಕಸಾ] ಎಧಾಸಸನಾತ್ನತ್ರ ಇಾವುಗಾಕಯ ನಡು ಇಂದಾಮಿಷಾತ್ತ ನರ್‌ ರ'ಸೇ 
p ಪಾಆನ ಅನುದಾನ 
% 3 e ಇ El 
1 ಚಂಡೋಳ ಒಟ್ಟು 6೦.೦೧ 60.0೦ 
ದ ಸೇಡಂ ವಿಭಾಗ ಜಟ್ಟು 48263 379.ರಲಿ 
ಸಾದನ ತಾರಾ ನಹ್‌ವಾ ರಂದ ಮಾಡ್ದಾ ಕ್ತ ಆಪರ 
1 ಸುರುಮಕಕಲ್‌' |ಕ.ಮಿಲರ.೦೦ ರಿಂದ 10.೦೦ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ಸಂ.86893) 248೦೦ ಜಕಿ'6ರ 
ಸಾಡಗರ ತಾವಸಾನ ವಾಡಕ್ರ್‌ಆಜಲಾಷಾರ (ಅಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
2 ಗುರುಮಠಕಲ್‌" |ಸಿ:ಖಮೀ. ಅ.೭೦ ರಿಂದೆ ರಂ ರವರೆಗೆ ನವಂಕೆರಣ. (ಇ.ಸಂ:105340) pe pe 
ಹಾಡ್‌ ಇವ ಸಡುವಡಾರ್‌ ನಂದ ಮರಗಾಪಲ್ಞರಪ್ತೆ 
pa ನುರುಮಠಕಲ್‌ ಕಿ.ಮೀ. 7:೦೦:ರಿಂದ ಅ.2೦ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.105365) 1೦9.2೮ 109.25 
kK] 4೩9.೩೮ ೩3೧೮ } 
'ತಾಲೂಕಿನೆ ಮುದ್ಯಾಳ-: ನಳ್ಳ 
ರಲ್ಲ ೧ ಬೆಂಟ್‌). ಕಿ.ಮೀ ೬೦೦ ರಣ್ಣ'(6 ಪೆಂಟ್‌). ಮೆತ್ತು ಕಿಮೀ 
1 "ಯಾದಗಿರಿ 2.90" ರಲ್ಲ (೦ ವೆಂಬ್‌) (ಎಂನಿಪಿಸಿ) ಸಿಡಿ.ಗಳೆ 69, 69.೦೦ 
ನಿರ್ಮಾಣ.(ಇ.ಸಂ.116214). 
ವ ; Sa uc | 
RE “ತಾರ ಮಾನ್‌ ಎನ್‌ಷಲ್‌ ತಂಡ `'ನಾಯ್ಕಲ್‌ ¥ 
(ಹುರುಸುಗುಂಡಗಿ-ನಾಯ್ಯಲ್‌) ಕಿ.ಮಿ ಅ.೮೦ ರಿಂದ 6.00 ಮತ್ತು 
2 ಯಾದಗಿರಿ 9,2೦ ರಿಂದ 10.೦೦ ರಣ್ಣ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣಿ (ಇನಂ106841) 138 38:00 
೩ ಯಾದಗಿರಿ ಒಟ್ಟು 2೦7೦೦ 207.0೦ 
'ತನಾಷಾರ ಾನಾನ ಸಾನ-ನಾಗನವಗಿ ನನ ಕಮರ 
ಸ ಫತುಷೂರ (ರಿಂದ 6೦೧ ರವರೆಗೆ ಸುಭಾರಣಿ. (ಇ.ನಂ103549) ತಶಿ 89.75 
i ಎ 
ಶೆಹಾಮೊರ ಒಟ್ಟು! 159.75 189.75 
— ನಡನ ಸನ್ಸರ ನನಪರ ಆವನ ಪಾಸಾಡ- ಇನಡಾತ್ವಿ Wr 
- ಕುಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಕಕ್ಕೇರಾ. ಕಾಮನಟಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 170 
1 ಸುರಮರೆ [ರಿಂದ 13.7೦ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಚವೃದ್ಧಿ (a.ಸಂ.105407) 2ರ 24೮೦ 
| dL 
4 'ಶಹಾಪೂರೆ' ಒಟ್ಟು, 245೦ 24೮೦ 
7 ಯಾದಿಗಿರಿ ವಭಾಣ ಒಟ್ಟು 1087.50 86950 | 
(f J 
'ಬಸೆವಳೆಲ್ಯಾನ- ರಾಜೋಳಾ ಅ.ಮು. ರಸ್ತೆಯು; ೦.೦೦ ರಿಂದ 
೦.೮೦: ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಆೀಕರಣ. ರಸ್ತೆ ವಿಭಾಜಕ. ಜೀದಿ. ದೀಪಗಳು 
ಸ್ವ ಖಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಳವಡಿಸುವ ರಸ್ತೆ. ಅಭಪ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ನಗರದ ಪ್ಯಾಪ್ರಿಯಟ್ಲ) ಅ4.ಟಲ 84.ಡರ 
(ವಣ: 1೦೮339) 
1 ಅಸವಕಲ್ಯಾಣ ಒಟ್ಟು. ೮48ರ py 
ನಾದ್‌ ಹಮಾಸ್‌ ಇಸಾತಪಾಕ -'ಜಾಂಡೋಳ (ವಾಯಾ 
1 pe [ದದ್ದಾಪೂರ) ರ್ತಿ ಸರಪತ ೮.೦೦ ರಿಂದೆ ೫7.೨೦ರ ಸವಿಂಕರೆಣ ಡಲ. 80.00 
"ಮಾಡುವದು (ವೆ.ಇ: 106೦೨7) 
ನಾನಕ ಕಾಮಾ ಪಾಡ್‌ ಕಮಂಡಲ ಆಮುರು ರೆತ್ತೆ ಸರಚೆಆ 
6.೦೦ ರಿಂದ 7.೮೦ ಮತ್ತು. 82೦ ರಿಂದ ಡಿ.೮೦ ಹಾಗೊ ಅ.೦೦ 
2 ಜೀದರ್‌ 'ರಂದ 1.೦೦ರ ವಿಕಕರಣ ಮಾಡುವದೆ(ವ.ಅ: 10೮794) po 40.69 
ನಾನಕ ನಾವಾ ಇನ್ಮಾನಷೂರ ಗಾಮ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರಪಆ 
3 ಅಲದೆರ್‌ '೦.೦೦ ರಿಂದೆ 2.5೦ರ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವದು (ವ.ಇ; 105812) 25.೦೦ 25.೦೦ 


PaಕೀNಂ.2 


ZL 
3 
[ಜಂಬರ ತಾಲಾತಿನ ಆಣದಯೊರಬಾಡಿ 'ನ್ಹಾಷಸ್ಸ ಕಾಡಾ" 
ತರ"ರರಡ 8: 2೮5.೦೦ 2೮.೦೦ 
ಆದರ ತಾಲೂ ನಾನೂರಾ ಸಾಪ ಸಾಪ ಸಪ ಮ] 
2 | ಜೀಚರ್‌ (ಬಣ) -ಸೆರಪಳ ೧.೮೦ ಬಿಂದ ೩3೮ ರವರೆಗೆ (ವಣ: 1063೦1) ಪಿರ ಔಸಿ 
[ತೀಲಕ ಅವನಾ ಪೂವರ ಸಾಪ್ಟ್‌ ಸಾರಾ ರನನ ನ್‌ 
pe 'ಬೀಡಲ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ) 'ರಿಂಡೆ ೧.೮೦ರ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವದು; (ಖಣ: ೦೮8೦ರ) 2೮:೦೦ 2೮:00 
} 
§ ಹುಮನಾವಾರ ತಾರಾ ಪ್ನಾಗವ್ನಾ ನಾನ ತಡಾ ಣ್ಥ | 
[ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ: ಕಿ.ಮೀ. ಆ.೦೮ ರಿಂದೆ. 948 ಮತ್ತು ೪.೦೫ ರಿಂದ 
* | ಜೀಂದಲ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ) [96೮ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸವೀಕರಣ ಕಂಮೆಗಾರಿ (ಪಡ: 100367) 40.43 ಸದ್ದೂಡ 
a § ದ್‌ ಬೀದರ್‌ (ದಾ ಎಬ py 
ಬಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮತಭಾವಾಡ ಪಳಲಚಂನಾ ಮಹ EN oka 
F ಭಾಳ್ಯ ಮೀ. 3.೦೮ ರಿಂದ 6.೦೧ರ ಪರೆಗೆ ರ್ತಿ ನವೀಕರಣ (ವ: 40:37 40.87 
ಸಂ೮೮6ಟ) 
ಭಾಲ್ಯ ತಾಲೂಕಿಸೆ ಕೌಸರನವಾಗಾ ಇವಾ ಕಾಮಾರ್‌ fe —- 
2 ಭಾಲಿ ರಿಂದ 1೦.೦೦ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಪೀಕರೆಣ (ಟೆ.ಬ: ೦೮೧೦8) 4450 44.59 
ಸ್‌ ಫಾಣ್ಣ ಒಟ್ಟು pyr 
ಗ್‌ SE ESET EEN p 
L ರಾಯ್‌ 1 ೧ಂಡ'ಡ9೦ ವಡೆಗೆ ನವೀಸರಣ. 
= CETERA TITER a ire | 
2» ಔರಾಬ್‌ ನನರ ದಿಂದೆ ೪೮೦ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮಿ. 1೦ ದಿಂದ 7೦೦ವದಿಣಿ Pe ಕಟಟ 
'ಸವೀಕೆರೆಣ. (ಟಪಾ: 06೦೧4). 
— SSA SST TET EY Re | 
4 ಈರ್‌ ಇಂದ ೮.೦ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ, (ವ.ಇ: 1065೦) ತಲೂ೧ ಲ 
pC ಕಾಡ್‌ ಇನೂ ನಾರ 7ನ TEST 
4 ಹಲಾಲ್‌ [೦.೦೦:ದಿಂಡ ಆ.೦೦ಬರಿಗೆ ನವೀಕರಣ, (ಚ ೦೮ರ ಸರಹಥ kis 
SE 
4 ಔರಾದ್‌ ಒಟ್ಟ ಸಂರ 787 
ES NR 
'ಢೋಡವಾದಿ ವಾಯಾ ರಾಹೊಂಟಂ, ಘೂಟಬೊರಣಿ: ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
1 '| ಹುಮನಂ ಬೂಟ್‌ [ರಸ್ತೆಯ 8:ಮಿಃ. ೭೦೦ ರಿಂದ ೧೪೮ ಚರೆಗಿ ರಸ್ತೆ ಸನೀಕರಣ 30.೧೦ 30.00 
ಕಾಮಗಾರಿ (ವ.ಇ 1057೦7) 
| ಹುಮನಾಖಾದ "ತಾಲೂಕಿನ `ಪಟಗುವ್ತಾ ಪುನ ನಾಡ 'ಪಡಕನ 
2 | `ಹುಮನಾ ಬಾಣಾ (ಮಾಯಾ. ಮುಸ್ತರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ:ಮೀ. 2:೦೦. ದಿಂಡ ೮.೦೦ ವರೆಗೆ ರಣ್ತೆ ೨9೨೦ ೮9.9೦ 
ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವೆ.ಇ 10೮714) 
'ಪುಮನಾವೂರ "ಆನನ ಇನ್‌ ತನ್‌ ಕವತ 
3 ಹುಮನೂ ಬಾದ್‌ [ಪಾಯಾ ಹಣಸುಣಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.4೦ ಮೇಲೆ (೧ರ Widening) ೮.೦೦ ದಿ.೦೦ 
3 -] ಹುಮನಾ ಬಾಜ್‌ ವ 38.6 ಎಸ.60 
7 ಬಂದರೆ ವಿಭಾಗ ಬಟ್ಟು 6ಆರಅಂ 644.00. 
ENN 'ಕಲಖುರಗಿ ವೃತ್ತ ಒಟ್ಟು) 27೦೦೩೦ 2೦9೮.5೦ 
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I 


ಸಾಗ ಎಧಾಸಸನಾತ್ಷೇತ್ರ ಇಾವಣಾಕಯ ಸರು ಇಂದಾ ಮಾತ್ರ 7 25-26ನೇ 
ಸಾಅನ ಅನುದಾಸ 
1 3 ° ° # 
ನ್‌್‌ ಸ್ರನನಾ ಇವಾನ್‌ ಸವಾ `ಕತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ. ಬಳ್ಳಾರಿ 
[ತಾಲೂಕಿನ ಾರೆಕಲ್ಲುನಿಂಬೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-೮ಡಕ್ಕೆ ಸೂಡುವ ರಸ್ತೆ 
1 ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ |ಕಿಮೀಡ.೦೦ ರಿಂದ ೨.೦೦ರ ವರೆಗೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ. ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 127.40 127.40 
Ho29) 
IF le T ಇನಾಂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಒಟ್ಟ 274೦ ಈರ 
ಧಾ ನಾನ್‌ ಪ್ರಾಯದ ಎದ್ದಾಪುರ ಕ್ರಾನ್‌ ನಂದ 
'ಪ್ರೀಮಂಗಾಪುರ ವಯಾ ಮಾರುತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ರಸ್ತೆ: ಕಿಮೀ..20. ರಿಂದ 
1 ಸೆಂಫ್ಲಿ 2.೭೦ರ ವರೆಗೆ ಅಜವ್ಯದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸೆಂಖ್ಯೆ-1೦೩31) 2೮:0೦ 1೦೮.೦೦ 
ನಾನ ನಾನಾ ಸಗ್ಗನಸಾಕ್ರರಾಮರರಗಾಪರೆ ರಸ್ತೆ 
2 ಕಂಫ್ಷಿ '೬ಮೀ.2.೦ರ. ರಿರಿದ 3.4೦ರ" ಪರೆಗೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಬ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ- 4210 4ಡ0 
1೦347) 
p | ES ತಂ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16740 740 
ತನನನ ನಾನಾರ ಇವನಾ ವೈನ್‌ ಕ್ತ 
; | ಎಜಯನಗಿರ |ಕಮಿಕ೦೦೦ ರಿಂದ 16ರ ವರೆಗೆ ಅಅವ್ಯ್ಧ (ಇಂಚಿಂಬ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-| ೨೮೦೦ 75.00 
mos) 
| 
1 "ವಿಜಯನಗರ ಟ್ಟು! 75.00 7600 
ಹಸಾತ ತಾಲೂೂನ್ನಾ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಎ3 ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ 
4 'ಹೆಚ್‌.ಚ.ಹಳ್ಳಿ ಯಶನಂತನಗರ ಮಾರ್ಗ ಗೆರೆಗೆ ರ್ತಿ ಕಿಮಿ೬4.4೦ ರಿಂದ ೮:5೦ರ 40.0೦ 4೦.೦೦. 
'ಪೆರೆಗೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-8293) 
3 'ಹೆಜ್‌.೮.ಹಳ್ಳಿ ಕುಟ್ಟು 40.0೦ 40.0೦ 
—————L್ಗ ತಾರಾನನ್ನ ಪಡುರರವಾರ್‌ತಷ್ಯನವತ್ತು 
» ಸಿರುಗುಚ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.8೦ ರಿಂದ ೫.30ರ ವರೆಗೆ ಮರು: ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 102.80 02.8೦ 
ಇಂಡೆಂಬ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-:೦೮೨42) 
ಸಿರುಗುಪ್ಪ" ಒಟ್ಟು! 102. 10280 
ಸರಡನರು ತಾಮಾಸನಣ್ನ ರಾ ಷಾತಾಪಂದಾ ಇಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲ (ಅ) ಿಮೀ.೦:೦೦ ರಿರದೆ 166ರ"ಪರೆಗೆ. ಸಿಸಿ-ರಸ್ತೆ 
[ಮತ್ತು "ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಆ) ಕಿಮಿಂ ೩೦ರಣ್ಣ' ಆರ್‌,ಸಿಸಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ 
'ಕಲ್ಬರ್ಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು (3) ಕಿಮಿ.27.80 ರಿಂದ ೩.೦೦ರ A 
1 ಸಂಡೂರು ವರೆಗ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳೆಟ್ಲ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಇ೦ಡೆಂಟ್‌ 19810 4106 
|ಸಂಖ್ಯೆ-ಆ7726) 
ನನ್‌ ನಾನಾ ಪಾನಗ-ಪಲರಗುದ್ದ ಕತ್ತ ಮೀಗ25 
ರಂದ 12.೦೦ರ ಪರೆಗೆ (ಹೋವೇನಸಳ್ಳ ಕರೆ ಪರಿ ಕಿಮಿ14.ಅ ರಿಂದ 
೮.2೦ರ ವೆರೆಡಿ (ಜೊರನೂರು' ಕೆರೆ ಬರಿ) ರಸ್ತೆಗೆ ' ಕ್ರಾಸ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು ಕಿಮೀ.213೦: ರಿಂದ "218೦ರ: ವರೆಗೆ 
2 ಸಂಡೂರು [ಬೊಮ್ಯಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಬರು) ರಸ್ತೆ ಅಗಆೇಕರಣ ಹಾಗೂ ಸೋಮೇನಹಳ್ಳ 16415 16445 
[ಮತ್ತು ' ಚೋರನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಟ್ಣ ಜಂಗಿ ದೀಪ: 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. (ಇ೮ಡೆರಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-1೦483ಐ) 
4 
y ಸಾಷಾಹ ತಾನಾನ್ನಾ ಪರೋಪ-ನಲ್ನೂಡಿ'ರೆಪ್ತೆ ಕಿಮಿ ಸಇಡ GU 
3 ಸಂಡೂರು | 2:4ರರೆ ವರೆಗೆ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ ತ೦.೦೮ 30.00 
ಸಂಡೂರು ಹಟ್ಟು; ಡ9ಂಡಿ೦೮ 236.೦೦. 
ಬಳ್ಟಾರಿ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು ೨೦4.೮೮ 747.50 
ಪ್ಯಾ ಧ-ಮಾಕಗವ ಮಾ.34ರ "ರಂದ ಕಿಮೀ. 
1 'ಹಡೆಗಲ ಅ.೦೦ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದ. ಇಡ.27 ೨327 
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| 


ಪಾಲನೆ" ಸುದಾನ 


J Rj 
ಸಡಗರ ಉತ್ತರ ಪಾಕರರ ನನನ್‌ 
ಅಭವೈದ್ಧಿಪಡಿಸುವುಯು. ನಿವ 


100.0೮ 


Tf ಸಡಗರ ಒಟ್ಟ] 


ಪಕ್ಕಾ ಇನ್ನ್‌ ಪಾಷಾ ಇನಾಸ ನಷ್ಟ್‌ 
[ಹಗರಿತ್ಯಾದಗಳ್ಲ ರ್ತಿ ಕಿಮೀ ೦.೦೦ ರಿಂದ 3.26ರವರೆಗೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
'ಪೆಡಿಸುಪುಯೆ:(ಇ.ಪೆರ:8 ೩೦1೦) 


15೦.೦೧ 


Ba27 7 1327 p 


ಚರ.67 


[ 


ೆಬೊ.ಹಳ್ಳ 


ನರ ಸನ್ಗನನಾಷ್ಠ್‌ ಸಾವಾಸ ಕಷ್‌ ತಾಕಾ 


[ೋಗೆಳ' ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೋಗಳ ತಂಡ "ಕ.ಮಿ£ ೬:೦೦ ರಿರಿದ. 
1೦:೦೦ ರವರೆ? ಅಭವೃದ್ಧಿ ಹೆಡಿಸುವೆದು. 


100.0೦ 


100.00 


ಹ.ಬೊೊಸನಳ್ಳ 


ಹ.ಬೊಹ್ಳು ತಮಾ ಚರಕನ್ನ್‌ ಮೊಗ SST 58 
6.೮೦ ರೆವರೆಗಿ ಜಧವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


ತಹೂಪ ಎಟ] 


ಬಳ್ಳಾರ "ಇನ್ನ `ನಾಡ್ಲನ ತಾನ್‌ ಜಾಪರ ಇಷ್ಠನಾಪರ- 
್ಸುರೆಹೆಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿಲ 'ಲ.೦೦ ರಿಂದೆ ಇ6೦ರವಡಿಗಿ ಅಒವ್ಯದ್ಧಿ 
ಮೂಡುವುದು(ಇ.ನಂ:88೦೧೦3 


ಅಂ.೧೦ 


4045 1} 


ಕೂಢ್ಞಗಿ 


M67 


'ಕೂಢ್ಣಗಿ 


ಪಡಿಸುವುದು, 
EE 


ಕಡ್‌ RE ರಾಣ್ಟೀಂಯ ಹೆಣ್ದಾರಿ' 35ರಿದ 
ಬೆಳ್ಳಗಬ್ಬಾ ರಸ್ತೆ ಮಾಣಿ: ಮೂಡಲ, 'ಹಾರೆಕೆಬಾಪಿ ಕಮೀ 12೮೦ 
ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ: 14.೦೦ ರವರೆಗೆ 'ಆಗಅಃಕರಣ ಹಗು ' ಅಭಷ್ಯದ್ದಿ 
'ಪೆಡಿಸುಪುದು. 


1086.೦6 


26%73 


106.08 


ಪರಪಸಸೆಳ್ಟ 


ಪರವನಪಳ್ಳ ತಾಮಸ 'ಡಗ್ಗಾಡ್‌ ಮ್ನನದ್ಗ ಸ ತಡಾ 
ಗರ್ಭಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ" 4:೦೦ ರಿಂಣೆ ೮.೦೦ ಪರಿಗೆ ರ್ತಿ ಅಚಖ್ಯಟ್ಧಿ 
'ಮತ್ತು ಚಕಿಲಬರೀರರಣ(ಅ29೧೧) 


| Su ಪಾ 


'ಸರಷಿನೆಷಳ್ಳ 


ee 


[asa ತಾಬ್ಬೂತು' ತರ್‌ಎಂಿ."ರನ್ತಂಬಂದ ಪರಸಾದ ಸ್‌] 
'ಮಾಗೆ' ಕಲ್ಪಹಳ್ಳ, ಅರಸೆನಾಳು. ತುಂಚೊರು. ಹೆಲವಂಗಲು ರ್ತಿ 
ಕಿಮೀ. 2೦೦ ರಿಂಬೆ ೩೬೦೦ ಚರೆಣೆ ರಸ್ತಿ 'ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ; ಮತ್ತು 
'ಡಾಂಬರಿಂಕಡಣ (೧೧92೦) 


ತಾಲ್ಲೂಕು. ಲಂಶಿಗೇರಯಿಂದ ಇ ದಾದಾ ಇಸ 
[ಮಾರ್ಗ ಗುಂಡಗತ್ತಿ. ಮಾಚಷಳ್ಳ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8:೦೦, ರಿಂಟಿ 9.೦೦ 
ವರೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ ಮೆತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (929ಟೂ) 


[ತಕನನಷ್ನಾ ನಾಲಪ ನವನ ನಂಗ ತಾನ್ಞೂಖ 
'ರಡಿಯವತಿಗಿ: ಮಾಗು ಮುತ್ತಿಗಿ. ಹುತ್ತಿಹಳ್ಳ. ಎನ್‌.ಶೀರನಪಳ್ಳ. 
[ನಾಗರಕೊಂಚೆ ರನ್ತೆ ರ.ಮೀ. $೦೦ ರಿಂದ 4.೦೦ ಬರೆಗೆ ರ್ತಿ 
'ಅಭವೃಧ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಲರಿಣಕರೆಣ. (೪೨೧೦. 


'ಹೆರಬೆನಹಟ್ಟ 


ತರಪನಪ್ಯಾ ಸಲ್ಲಾಪ `ನಾನವಾಪರನನರ್‌ ಹಾನ್‌ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತಿ' ಕೊಂಗನಹೊಗುರ.: ಖಾವಿಹಳ್ಟ, ಮ್ಯುಯೂರು: ರ್ತಿ 
ಕಿ.ಮೀ. "ಏ.೦೦ ರಿಂದ 1:0೦ ೮ -ಪರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರಿಂಕರಣ. 


4.೮೦ 


ಹರಪನಪೆಳ್ಲ 


[ನರನಾ ಸನನಪ ನಾನಾನಾ ಪಾಷ 
ಸೇರುವ ರಣೆ ನೊಂಗನನೊಸುರು. ಬಂನಪಳ್ಯ.: ಪ್ಯುಡೊರು ರಸ್ತ 
ಕಿ.ಮಿ. 2:೦೦ ರಿಂದೆ",೦೮ ರ ವರೆಗೆ ಮರುಡಂಬರೀತೆರಣಿ: 


36.೦೦ 


೧.೦೦ 


ತ್ರೀ ಸಂ. 5. 


ಕ್ರಸಂ? ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ? ನಂ-2೦ ನೇ 
ಸಾಅನ. ಅನುದಾನ 
% 3 [3 ° D 
ಸನ್‌ ಪನ ನಹವ ಇ'ಡಾದಾಪರ ಕತ್ತೆ = 
3 ಹರಪನಹಳ್ಳ 4.೩. 9೨೦ ರಿಂದ "೬೧೦ ಮತ್ತು 12:7೦ ರಿಂದ. 14:೦೦:ರ-ವರೆಗೆ | ೧.೮೦ ರರಿ5೦ 
ರಕ್ಷೆ ಮೆರುಡಾಂಬರಿಂಕರೇಣ. 
ಸಾಸಸನ್ಯಾ ತಾನ್ದಾಪ ಬಾನಷ್ಠಾ- ನವನ ಕನ ಹಾರ 
, |ಆಗಬೇರಿ: ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳ. ಸಾಸ್ಟಿಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. ೪3.೦೦ ರಿಂದ 16.೦೮ 
4 ಹರಪನಹಳ್ಳ: ' [ರ ಪರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಣಗಳಲ್ಲ) ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ. 60.90 6.30 
el 
ಧರಾ ಪಾವ್ಲಾ ನಷ್ಸಾಪಕರಂಡ ತಾಥ್ಸಿನ `ತಾಲತು 
pe ಹರಿಪೆಸಹಳ್ಳ ಬಾಡ್‌ನರ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ: 13.38: ರಿಂದ 14.0೦. ರ ಪರೆಗೆ. ರಸ್ತೆ ೭ರ.೦೦: 20.0೦ 
'ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ. 
ಸನಾ ತಾರಾಪ ಇರಾವಾಗಗೇರಾಖಂಡ ನ ಇಗತನರು 7 
[ತಾಟ್ಗೂಕು ಗಡಿಗೆ: ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾಗಳ ಬೂದಿಹಾಳ ಪತ್ತೆ 'ಕಿ.ಮೀ. 
6 'ಹೆರಪನಹಳ್ಳ 2೬4೦ ರಿಂದ 22.4೦ ರ-ಪರೆಗೆ.ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ, 2೮.೦೦ 2ರ.೦೦ 
[Ss A | 
ನಪ ತಾವು ಮಾಡ್ಕ ಪರನ ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ದಾರಾರಿದೆ 
7 ಘರಪನಹಳ್ಳ 1 ರಾಮಫಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ. ಚಟ್ಕಹೆಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.೦೦ ರಿಂದ-3.0೦ 20 eo 
[6 ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರೆಣ. 
7 
F ——— ನ್ಯ ತನನ ತರ್‌ ಕಷಾಮಂದ ಇತನಾನ್ಣ ಸಾಹ —| 
pS ಪರಪನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ "ಕಿ.ಮಿ. ೪.6೦ ರಿಂದ ೪೦.6೦ ರ ವರೆಗೆ ಮುರುಡಾರಿಬರೀಕೆರಣ. 2೮58 ದರ.೮ರ 
~— - 
8 ಹರಪನಹಳ್ಳ ಹಟ್ಟು) 237.5೮ 237.೦೦. 

6 h ಹಡಗಲ ವಿಧಾಗೆ ಇಬ್ಬ] ಇಂರೂರ ಔ6ರಿ.4ಈ 
ಧಾಷಾರ್‌ ಇಗ ನಾರ್‌ ಪ್ನನಾನ  ಹವಾವಕಾ್ಣ “| 
, | ರಾಯಚೂರು ನಗಣ [ಮೈತದವೆರೆಗೆ ಮೀ. ೦.೦೦ ರಿಂದೆ 1308 ವರೆಗೆ ರನ ಸುಧಾರಣ ಕಾ 34.0೦ 

|S 
1 ರಾಯಚೂರು. ಕಟ್ಟು: 74.00 74.0೦ 
¥ ನಾನಷಾರ ಸಾಮಾನ ನಾಗನಡತ್ಯ ಗ್ರಪನಂದ ಸೂತ್ತಡೊಡ್ಡಿ 
ಸ್ಸ ರಾಯಚೂರು |ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ದ.ಇಂ.8೮51೦/ಕಾಬ್‌-2) PR 0೩8 
(ಗ್ರಾಮೀಣ) 
ಹಾಸನ ರನಾನ ಸಾಡಮೊರ ಗ್ರಾಮಡೆ ಪಕ್ಷರ (ಹಾದೆಮೂರೆ-ಶಾಸ್ರ್ರಿ + 
2 | ರಾಯಚೂರು ಕ್ಯಾಂಖ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಸಂ-ಅಿ5೦2೦) ೦೦ ಸ 
(ಗ್ರಾಮೀಣ) 
ಧವನಷಾರು ನಾವಾರು ತಾನೂ ನನ್ನಾಯಮಾರ್‌ ಕತ್ತ ವಯಾ 
3 (೧್ರಮೀಣ)  (ನೆಲಹಾಳ. ಆಬಾಪೂರ) ನಿರ್ಮಾಣ. kanye 4! 
ಕನಾನಷಾರ ನ ಪಾನ ಾಮನ ಸರ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ ಔಂಡ 
| ರಾಯಚೂರು |ರಾಜಲಲಂಡಾ ಅಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ:ಮಿೀ೭ ೮೮೦ ರಣ್ಣ ಹಾಣಿ Jo sm 
(ಗ್ರಾಮೀಣ)  |8,ಮಿಕ. 7:5೦ರಲ್ಲ ಸಿ.ಡಿ. ಗಳನ್ನು ಸಿರ್ಮಿಸುವದು. 
4 iy ರಾಯಜೊರು (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಕಿಟ್ಟು : -; ಆಣತಿ 194.00 
ಹಾನ್‌ ಸಾವ್‌ ರಾಷ್‌ ಹಾನನಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4 ರೆ 
'ಮುಷ್ನೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹಾಗಿರ್‌. ಪಸ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ವಯಾ 
[ಮುಷ್ಟೂರು. ಇಂದಿರಾನಗರ ಆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ. ರಸ್ತೆ. ಕಿ.ಮೀ. ೦:೦೦ y 
1 ಸಾನವಿ [ದ 2.೦೦ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡನಂಬರೀಕರಣ ಟರ: ಅರತ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ೆ.ಐಂ.೨೦೪7೮) 
L L 


ಸಂಗಂ. 6 


j ರಾಯಖಾರು ಪದ್ದೆಯ ಮಾನವ ನಾರಾ ನ್ಯಾತವಾ ಕ 
'ಮುಷ್ಟೊರು ಕಿಸ್‌ ದಿಂದ ಹಾಗೀರವನ್ನೂರು ವಯಾ ಇಂದಿರನೆಗರ, 
'ಷ್ಟೊರು ಜಲ್ಲಾ. ಮುಖ್ಯ... ರಸ್ತೆಯೆ -ಕಿ:ಮೀ;-೧.೨೦- ರಿಂದ ಡಲ 


ಭತ್ಯ ಕಸ ರ್‌ ನಗದ ಲ ವ ರಟರಿಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ತಫಿಯಗಾರಿ. 
[3 if 25೦,47 F Pao 
[ಹಾನರ್‌ ನಾನ್‌ ಉಬ್ಬಾಳೆ ರಸ್ತಾಸ ಖಾರದ Te” 
ಹರರ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ ಹಾಗೂ 
1 ಚುಸ್ಯ ಡಾಂಜೀರಿಪರೆಣ.(ಜ:ಸಂ.8 ೦೦8) #00 4100 


[oe ತಾನಾನ ಪ ಪಷ್ಣಡ್ರತ್‌ ಪ್‌ 
4 ಮಿ [ಸಾಮನೆಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ. ೬೦೦ ದಿಂದ 4.೦೦ರ ಚರಣ್‌ ಮರು: PR ಬ 
'ಡಂಐರೀಕರಣ (ನ.ಜಂ.86181) 


ನಾಯರ ಇನ್ಸ್‌ ನನನ ನಾ ಪಾತ Feat 
3 ಮಸ್ಸಿ ತೋರಣದಿನ್ನಿ ಅಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ, 83೦ ರಿಂದ ೫.8೦ರ 4303 40.38 
[ವರೆಗೆ ರತಿ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಮಸ್ಥ ಇಮಾನ್‌ ಮ್ಯಾನನಾಸಾಕ್‌ ಮಾರ 
fi ಮಣ್ಣ 13.೦೦ರ ಪರಗೆ ಅಣವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ: 14.00 14.00 


ಅಂಗನುಗಾರ ನಾನ್‌ ವನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷಾತ್ರದ ಆವಾ ರ್‌ 
ದಿಂದ ಮದಕನಾಳ (ಯ ನಾಗಲಾಪೂರ) ಗ್ರಾಮದಿಂಡ ರಸ್ತೆ 
೮ ಮಸ್ಯಿ 'ಸುಭಾರಣಿ (8.ಮೀಲ, ಇ.೦೦ ರಿಂದ ೮೦ ಕಿ.ಮಿ) ಇ೮.೦೦ 3೮.0೦ 
ಮಾಷ ಜಟ್ಟ ತ 
ಲೌವಯರ್ಗ ಕಮಾನ ಗನ್ನಹ ಸಾವ್‌ ಪಾ ಭಃ 
1 'ಬೇವೆಯರ್ಗ ಅಮಲ ಸಸುಪ್ಪ ಏ.೮ 


'ಬರಂಡಿ ನಿರ್ಯಾಣ (ವೆ.ಇಂ.2೫1೦೬) 
ೇವಡಗ್ಗ ತಾಲ ಪಾನನಾರ್‌ ಯೊಡ್ಡಿ ಎ೫೮ದ ಆರಾ 
2 ದೇವಯರ್ಣ  |ಅಷ್ರೋದ್‌ ರಣೆ ಡ.೮೦'ಕ.ಮೀ. ಚಟ. ರೆಳೆ ನಿಮರಾಣ 180.99 8೧೨೮ 


೩ ದೇವದುರ್ಗ ಒಬ್ಬ 16098 Bio 
ಅಂಗನುಗಾ ರಾನ್‌ ನನ್‌ ಸನ್‌ 
F 'ಅಂಗಸುಗೂಗು [ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3,೦೦ದಿಂದ ಈ.೦೦ಬರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಭೂರಣಿ ಮಾಡುವುದು ೦.೦4 80.24 
(ವ.ಇಂ.೮66101) 
ಅಂಗನುಗೊರ ತಮಾ ರಾಮಡ್ನೂಳನಂಡ ಸಾಮಾ 
'ಗೆಡಿಯವರೆಗಿ ಕಿಮೀ ೦ಲ೦ದಿಂದ' 2.೦೦ನರೆಗೆ 'ರನ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
[3 ಅಂಗಸುಗೊರು (ಮಾಡುವುದು (ವ.ಇಂ.66/೦3) 6ತ.2೮ 63.ಫ೮ 


ಅಂಗನುಗೂರ್‌ ಮೂನ ಇಷಾನನಾನ್ನನಗ್ಗ ಸಹಾ 
[ಬೊಮ್ಯನಾಳೆ ರಸ್ತೆ 8.ಮೀ. ೦.೦೦ ರಿಂದ 14-೦೦ರ ಚರೆಗೆ ರಸ್ತ 


s ಆಂಗಸುಗೂರು /ಸುಭಾರಣಿ ಮಾಚುಪುದು. 176.00 ೪78.0೮ 
(ವ.ಇಂ.8೮386) 
ವ y - _ k- ¥] 
ಅಂಗಸೆಗೂರು ತಾಬತನ್‌ ನಮರಷಾಣ ನಾಡ ಸನ್ನನಗುಷ್ಯ ವ: 
4} ಅಂಗಸುಟೂಯು 7:೦೦-ಂದೆ 14.0೦ರ'ಚಲೆಗೆ ಹರು. ಉಂಬರೀಕರಣ. ಮಾಡುವದು. 137s Wa 
'ಅಂಗಸುಗೂರು ಒಟ್ಟು: - 46ಡ.೦3 48328 | 
[ನಂಧನೂರು ಕಾಮಾ ಕರಾಸಗಾರಾ್ಟಾ ಮುರ ನಮಾ 
1 ಸಿಂಧನೂರು 5೦೮ ರಿಂದ ೦೦ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಜಖ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ pe 198 | 


(ವೆ.ಇಂ.66೮೮7) 


PaeNo.7 


ಸಾಗ ನಿಧಾನ ಹಾತ್ನತ್ರೆ ಷಾಹ್‌ ತಹ ವಾಪಸ] ರನನ 
ಸಾಅನ ಅನುದಾನ 


; —T ನಾ p 7 


ಗಸ್‌ ವಾನ ಪನ್ಗಾಪಕ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ನಂದ 'ಮೆಲ್ಗಾಪುಕ 


2 ಸಿಂಧನೊರು [ವರೆಗೆ 8.ಮೀ. 'ಅ:೦೦. ರಿಂದ 1೦೦ (ಎಸ್‌.ಎಜ್‌. 19: ದಿಂದ ೫.20 7244 
'ಮಲ್ಲಾಚುರ ರ್ರಿ) (ಇ.ಸಂ.ಆ೮3೮೮) 
ಸ] 'ನನಸಾರ ತಾನನ ರಾಷ್‌ ಪರಾ ನನ ನನವ ಹಾಡು T 
§ ಸಂಧನೊರು ನೆ ಕಿ.ಮೀ 1೦೦ ರಂದ 1೮೦ರ ವರೆಗೆ ಅಅವ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾರಿ. ನಷೆ ಡಿಕೆ 
3) "ಸಿಂಧನೂರು ಕಟ್ಟು : -. 276.62 147.00 
೫ 'ರಾಯಷೂರು ಐಭಾಗದ ಒಟ್ಟು :-|  ನಂ2ಿ೦3 Tune 


1 TE ತಾಲೂಕಿನ 'ಗೆಡ್ಡ"ಉಡುಮೆಕಲ್‌-ಆರಾಳ್‌' 'ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 


೦.೦೦ ರಿಂಡ 3:೦೦ ಠ ವರೆಗೆ: ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ, Ba ಈ 
(46ರ) 
2 rors ತಾನನ ಇರನಗ ನನಾ ವಾಯಾ"'ಚಳ್ಳಾರು-! 
ಪಣೆದಾಳ-ಸಿಂಗೆನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9:3೦ ರಿಂದ 19.೨೦ ರವರೆಗೆ 
(ಹಣವಾಳೆ ಗ್ರಾಮೆ ಪರಿಮಿತಿಯಟ್ಲ") ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ. (84431) 164.0೦ 3೦.೮೮. 
| cl —— 
F] ಗನಗಾಪ್‌ ತಾಮಸ ಕಾರಂನ ಪಣವಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ಕ.3೦. 
ರಿಂದ 8.0೦ ರವರೆಗೆ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರಿಲಕರಣ. 188.00 38:0೦ 
[SN 
4 ನಾವ ಕಾಮಾನ್‌ ಆರ್‌ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆರ್‌:ಆ'ರಸ್ತೆ ವಾಯ್ದೆ 


ಹಿರೇಬೆಣಕಲ್‌ ನಿಂದೆ ಮುತ್ತುಂಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 8:7೦ ರಿಂದ 1೦೦ ase 43೮9 
ರವರೆಗೆ ಅಭಷ್ಯದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 


ಟಿ 'ತಾಲೂಕಿ; 
[ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 87೩ರ ೮೨೮ 
HU—— lg ವಾನಂ ಕಕ್ಷ ಇವಾ — TT 
೦.೦೦ ರಿಂದ.2.:೮೦ ರವರೆಗೆ ಅಜವ್ಯದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಪೀಕರಣ. 186೦೮ 166.05 
a ——— 
EF] ಪ್ರಣ ತಾಲೂಕ ರಸನ ಸ್ಥಮಾವ್ಮನಾಳ ಕನ ನಮ್‌ 
[3:0೦ 6ಂದ 7.5೦ ರವರೆಣಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ: ಹಾಗೂ 606೦ 6೦.೦೦ 
'ಹಾಂಬರೀಕರಣ. 
p 'ಕೊಪ್ಪಕ ಒಟ್ಟು! 360 2೦3.೦೦ 
ಸ್ಯ ತಾನಾನ ಪಂಎರಸಾತ ರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಾಮೀ ₹70೦ “1 
ರಂದ: ೩4.೦೦ ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 
4 (ಚಕಗೊಣ್ಣಾಗರ. ಬಾರಿಕಲ್ಲ. ಗೆಡಚಲತಿ.ಮೂಲಗಿತ್ತಿ) 196.65 196.65 
—— —- 
1 'ಶುಷ್ಣಗಿ ಒಟ್ಟು 196.6೮ 196.69 
} 'ಹನವನ್‌ `ತಾನಾ ಇಸ್ಟನನಾ ಪನಕರ್‌ ಕ್ಷಮಾ 
6.೦೦ ರಿಂದ 3:೦೮ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ: ಕಕ್ಕಿಪಳ್ಳ-ಮುರಡಿ 
ರಸ್ತ ಕಿಮೀ. ೦.೦೦: ರಿಂದ 2೮೦೦. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹ ಸ 
[ಹಾಗೊ : ಕಿನ್ನಾಳ -ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. ೪೦೦ ರಿಂದ 6.೦೦ Ni ¥ 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ. 
1 ಯಲಬುರ್ಗಾ ಒಟ್ಟು ಡಲ ಡ4ಡ4ಲ 
$s 'ಹೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು pes ei25 
ಬಳ್ತಾರಿ ವೃತ್ತ ಒಟ್ಟು  ರ2೮೮67 42579 
98 ಪಂಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಒಟ್ಟು] 8೦48.೦9 68374 | 


PogeNo.8 


2೦೦-2೦ ನೇ ಪಾಲನ ವಂರ ಎರವ ಅಭವ್ವದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಎ. (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಅಡಿಯಬ್ದ ಪಾಮಣಾನಿಗಳ ಐವರ ] 
3ರ] ತಾನನ ಸಹ ಹ ನಂದಾ T2350 | 
ಮೊತ್ತ ಸಾಜಸ ಜನುದಾನ | 


7 7 ಜಾ ರಾಜ್ಯಾ 
568-2೦ ನಾಷಾವನ 55 ನತವಾಾವೃದ್ಧ ನಾನ್‌ ನನವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಡಿದ್ದಾ ಇಷಾ K 
Hy 'ಇತನಡ Tego Soಾನ ನಾಕ ನಾಡ ಸಂ FE] CO 
| 'ಜ.ಮು.ರ) ರಣ್ತಿ ಕಿಮಿ 121೮ ರಿಂದ ಬ.4೦ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತಿ ೇತಿತಬಾಗಿ 
ಸುಧಾರಣಿ ಮುಣ್ಣಿಯೆಗೊಂಡಿರೆ 
ಎತ್ತದೆ. 
7 [= [ ತಾರಾ ಗಾನಾ ದಾ eT) ಇಗ 
[ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಮ್ಯಾಜಿಯಣ್ಲ ಬರುವ ಆಳಂದ ಆಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
| ನರೋಣಾ ದಿಂದ ಚಂಚನಸೂರ: (ಜ.ಮು.ರೆ) ರಣ್ರಿ ಕಿ.ಮಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಣೆ 
೫5೦ ರಂದೆ ೩೧೦ ಕಮಿ ಥವರೆಗೆ ಪಸೆ ಸುಾಗಣಿ ಇತ್ತೆ. 
'ಕನಮಗಾರಿ 


'[ತಳಂದ ತಾರನನ `ಸಂವಾನ ನಾವ ನನಪಾರ್ಣT 
'ಜಿ.ಮು.ರ): ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.2೦ ರಿಂದ 10:6೦ ಠಈ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
'ಸುಧಾದೆಣಿ. p 


RE SOT ET TE ETE 
ಜಿ:ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ13.೮೦ ರಿಂದ ೪2.0೦ ರ ವರೆಗಿ 
(ರೆಸ್ತೆಯೆ. ಆಯ್ದೆ ಭಾಗ್ಗಟಲ್ಲ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


5 ಾಗ್ರಮಾನ ನರಗ ಸಮಾನ CONROE 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಐಜ್ಯಪ್ತಿಯಣ್ಟ ಬರುವ ಬಳಂದ ತಾಲ್ಲೂರಿನೆ 
ಮಚೆಕಿ ತಾಂಡಟಿಂದ "ದಿಂದ ಚಿಂಚನನೊರ (ಅ.ಮು.ರೆ) 
ಪಿ.ಮಿ ೮.೦೦ ರಿಂದ೮.4೦ ರವರೆಗಿ (ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಪಳ. 
'ಈ:6೦ಕಿಮಿ. ೪0.60) ರಣ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ. ಕಾಮಗಾರಿ 


ದಾ ENT iar ನ್‌್‌ 


~—- 
530.43 858.61 | 


ಶಂಕ] 


ತವಕ ಮರನ ಪರಾನ್‌ ಎನಾರಾಪಾ ಪಾನಿಯ 
'ಸಯೀಮ ಶೆರಿಕಾರ `ಮಸೆಯರಿದ ಕೆ:ಜ:ಎನ್‌. ಕಾಲೇಜಿನ 
[ಮುಖ್ಯಗೇಟಸವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಇಸ್ನಾಮ್‌ಬಾದ ಕಾಲೊನಿ ಎಸ್‌. ಕೆ. ಟವರ್‌ ದಿಂದ ರಿಂಗ್‌ 
'ರಕ್ತೆ ಮಾಯಾ ಮಸ್‌ಜದೆ ಇ ಮಂಜೂರ. ನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಣಾರಿ.ಫಿರೌೇಸ್‌ ನಗರದ ಪಾಶಾ ಭಾಂು 
ಮನೆಬುಂದ ಹನೀದಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ ನಂಸ೮ರ ಮಸೊದ್‌ ಖಾನ್‌ 
ಮನೆಯಿಂದ ಜಲಾಲವಾಡಿ ಬ್ಲ. ಸಿನಿ. ರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
'ಶಾಮಗಾರಿ.ಕೆಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕನ ಅಕ್ಟರ್‌' ಮಂಜಿಲ್‌ 
[ಮುನೆಯುಂದೆ' ಕಆ ಗುಂಲದ ಅಮೀರ ಗುಲಶಾನ ಪೆಂಕ್ಷನ 
[ಪಾಲ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.ಯಾಸೀನ 
ಖಾನ ಮನೆಯಿರದೆ 4; ಪೆಯನ ದಗ್ಗಾ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ 
ಸಿ.ಸಿ. ರಷ್ತೆ ನಿಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.ವಾರ್ಡ ನಂ. ಆ ರ 
'ರಹೆಮಾನ' ಮಸ್ಟಿತಿ ಎಯರುಗಡೆಯೆ ಅಕ್ಷರ ಮೆಕತ್ಯನಿಕೆ 
[ಮನೆಯಿಂದ ಪಟೆಲ್‌. ಮನೆಯವರೆಗೆ ನಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


KF 


ನರರ 


ಲಮರನ ಲಮರನ ನಗರದ ವಾಡ್ಡ ಸಂ೮ [7 'ಬರುವ ಡಾ 
ಉಮೇಶ ಹಾಥವ: ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ise 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ .ಿ.ನಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಾಮಗಾರಿ 


Fa 


ಸಾ 


[* 


pr 


ಇತ 


eT 


ಅಫನನಪೊರ '[ಧಜಲಯೂರ ತಾಲೂಕಸ ಕಿರವಾಳೆ - ಮಧೆನಿ ಜಲ್ಲಾ 
[ಮುಖ್ಯ 'ರಸ್ಟೆ ಕಮಿ. 7.೦೦ ರಿಂದ 12೦೦ ರವರೆಗೆ 
ಸುಭಾರಣಿ. 


೫55ರ 


3T 


ಇಫನರಷಾರ |ನಪನವಷಾರಕ ತಮೊ ರನನ-ಮಾಠಾಲ-ಮೌರೋಡ 
ಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. ೦,೦೦ ರಿಂಡ 3.೮೦ ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಗಆಕರಣ. ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು. ಮಾಶಾಳ ಗ್ರಾಮದ 
'ಪತ್ತಿಡೆ ಬರುವ ಸಿ.ಡಿ. ಅಗಟಕರಣ. 


ಠ8.63' 


ಔರ 


ಬಟ್ಟ 


ನನರ 


Ke 


ನನ್ನ್‌ ತಾಗ ತಾವಾನ ರಾತ್‌ ಮ್ಯಾ ಪು್ಥರದ a] 
[ಪಾಯಾ ಹಂಚನಾಳ ಕಿ.ಮೇ. ೩೮೦ ರಿಂದ 4.೦೦ ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ. 


5ರರ82 


ಇಡತ88' 


ಜೇರರ್ಗಿ 'ಪೇವರ್ನ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಸ್‌: ರಿಂದ ನೇಲೋಗಿ 
x 'ಹಿಮೀ. ೭.೦೦ ರಿಂದ ಆ.8೦ ರವರೆಣಿ' ರಸ್ತೆ ಅಗಆಕರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


164.50 


128'ರರ' 


ಜೇವರ್ಗಿ ವರ್ನ್‌ 'ತಾಲೂಸ್‌ಸಡೇರೆಯು೦ದೆ ` ಚೆಕ್ಕಮುಡಬೂಳ- 
ಚಾಮನಾಳ: ರಸ್ತೆ ಮಾಯಾ: ಸಾಥಖೇಡ' ಕಿ.ಮೀ.. 4.2೦: 
ರಿಂದ ಕ೦ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕರ 


138೦ರ 


ಕಾದಂ 


FE 


Tee7 


ಇಡರತಕ 


3ರ 


4ರ 


ನರ 


73 


ಅರ 88 


?Pago2 


BV er 
[ನರಯರಗಿ ಭಾಗದ ಒಂ ೯ | 
ಸಡಾ Fl 
—— F 
| ತಾ 'ತಾಲೂರಿನೆ ಅಳ್ಟೊಳ್ಳ.- ಕೆಲಕಂಭೆ -ಸಿಂಧನಮಡು-. | ನ್‌ 
& ರಷ್ತ ಮದಾರಣಿ' ಡಮ ೦:೦೦ ರಿರದ' ಆರರ 
[x 
| ಸಾಡೆ” ನರಂ 
ಸೇಡಂ ' ತಾಲಸರನ ಯಡ್ಡಳ್ಳ ದಿಂದ ನೊಂತನಪಟ್ಲ ರಸ್ತೆ 
2೦.೦೦ ಕಿ.ಮೀಟಲ್‌ದಿಂದ 2೧.3ರ ಕಿ.ಮೀಟರ್‌ ವರೆಗೆ 
ಕೆಫೆ ಹುಧಾರೆಣಿ (ಮದಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದಿಂಡ ಕೊಂತನಪೆಟ್ಸ 
| '್ರಾಮದವರೆಗಿ) 
- 
[ { [ಒಬ 38657 
a ಸಾಷಾ ಪರಾ ನಘಾಗವ್ಟ ETT ETT Ak 
' ಪಂಜಳ ಗಂಟ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪೂರ" ಪಿ್ಛಲಾಮತೂರ ರಸ್ತೆ | ರ ನ | 
(ರ೭.ಹೆ-ಸ49)ಕಿ.ಮಿೀ 191.0೦ ರಿಂಚೆ 125.4೦ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಭವಿ ಕಾರಗತರಿ J 
L. N bse ನಿಮ p ಲ Kf 
|| ಕಂಡಲ ರಂ ಪಾಲೂಸಿನೆ ರಸಾಪೂರ . ಕಿವಾಂಟೂರ | ನನರ ಫಲ 
(ರಾಹೆ-14)ರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 187.೦೦: ರಿಂದ 8ರಿ೦ರ 
'ಪರೆಗಿ ರಸ್ತೆ. ಸುಭಾರಣಿ 4೦998 
{ 
NS ಸನ 
(೦೩-19ರ ರೆನೆ ಕಿಮೀ. 167.0೦ರಲ್ಲ ಸೇತುವೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ: ಕಾಮಗಾರಿ 
ಇ ಢಗ i ಇನ್‌ —— 
[ಅಂಚ ಮತೆಕ್ಷೀತೆ ಅಂಳಗಿ ಅಾಲೂಕಿಸೆ ರೇವಣಸಿಣ್ಲೇಸ್ಟರ 
ಗುಡಿಯಿಂದ ' ಚಂದಸಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ರಿ.ಇ೦ ಚಣ್ಣ 
[ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 
EK] ಇಂ od ವಾನ ಕಹಾ ಕಷರಾನಾರ EXT) EXT] 
(ರ೩.ಹೆ-149)ರೆ ರಷ್ಟೆ ಕೀ. $9೩:೧೦ರಣ್ಣ ಲಕ್ಷಿ ಬಾತ್ರಾ | 
, 'ಕಲವರ್ಟ ನಿಮಾಣ ಆಚ97೮ 
ಕರರ ೮76ರ ಟನ 
ನರರ EX 
(ಕಾಳಗಿ) 
ಚಂಚೋಟ ವಿಭನನಸಭೂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ತೀಲೂಕಿಸೆ' 
'ಗೊಟುರ ದಿಂಡ. ಜಂಚೋಳ (ಎಜ್‌) ೫ಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯು ಲ್ಲೆ 
ಸುಧಾರಣಿ ಉಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 2.೮೦: ದಿಂದ 4:೩೮) ವರೆಗ 
eT 'ಅಂಚೋಣ ತಂದ ಉಪೆ-ನಫಾಗಡ ಇನ್ನು ಮಖ್ಯ ಕತ ಲಾರ | ooo | ರರ f 
'ದಿಂದೆ ಕುಂಜಾವರಂ ಕ್ಞಾಸಾವರೆಗಿಸನ ರಸ್ತೆ ಸುಬಾರಣಿ 
(ಕಿ.ಮೀ 4.4೦ ದಿಂಡ 7.7೦ರವರೆಗೆ) 
Se a ಷ್‌ ವನಾಗೆ ಪನಾಮ ES 
ರೆತ್ತಿಬಿರಿಯಾಣ . ದಿಂದ ಕಲ್ಲೂರ ವರೆಗೆ: ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ 
(ಕಿ.ಮಿ ೧.೦೧ ದಿಂದ 4.4೦ ವರೆಗ) | 
| 
[ ಸಂತೋ ಊಂಡೊೋಣ ಉಪ ವವಾಗದ ುಮರ್ಗಾ ಪಾಡ್‌ರ್‌ ಸರಕರ 8ರ 
'ಮಹಾಗಾಂವ್‌ ಸುಲೇಪೇಟ್‌' (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ -ಡಂ) 
ಆಯ್ದಭಾಗ ರಸ್ತೆ ನಿಮಃ£ಣ ಕಿ.ಮೀ. 19.೮೦ ರಿಂದ 
ಇಡ.೦೦ ರಡರೆಗೆ | 
TT TT ನಾಡ ರಷ್ಯಾ ಹೆದ್ಧಾರ ಎನಫ್‌ ರರ 'ರರರ 
32 "ಕಿ.ಮೀ. 1,67 ರಣ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹ | 
Ae ಇತರರ ಇತತತಡ } 
- “uostmes ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು j 'ಸಕರನರ ತನತತದ 


ನತ3 


ಇ ನಾಷಾಕ ನನಾಷಾರ ಾವಾನ ತವಾಷಾಕವರಾಷಾಕ ರಾ ನನನ Eres 
169 ಕಿಮೀ. 32.೦೦ ರಿಂಡ "3೮.೦೦: ವರಗೆ" (ಮಾರಡಗಿ 


|ದಿಂದ ತುನ್ನೂರೆ ಕ್ರಾಸ್‌) ರಸ್ತೆಯ ಅಜವೈದ್ದಿ 
7 ಮಾಡವ ನನರ ನನರರ 

ಇ ನ್‌್‌ BST 

ಸಾತ ನಧಾಗಡ್‌ ಎಷ್ಟ pr ಇತರ 
'ಯಾಡಗಕ 

ಇ ಹಾಡ್‌ [ಹಾಡ್‌ಕ ತಾನ್‌ ಪಾನಂ ತಡೆ ತಸ ಸತ 
ಕಿ.ಮೀ ಏ.2೦ ರಿಂದ 4.90 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ 

= ಯಾದಗಿರಿ ಯಾದಗಿರ ತಾಮಾನ'ಆರತ್‌ರಾ ನಂದ ಮೌೋಡ್ನಳ್ಳ'ಕತ| 445 ರಕಕ 


'ಕ.ಮೀ ೦.7೦ ರಿಂದ ಶರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ps 


3 T] ದಗಿನ ಪಃ ಸುರಪುರ ತಾರಾನ ಮನ್ನಾ ಇಠ38 ಕತಕ 
ಮಾಲಗತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. ಆ.೮೦ ರಿಂದ 7.50ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


3856 
ENT] 


K 61 ರಿಂದ ಗೆದ್ದಲಮರಿ. ರಸ್ತ ವ್ಹಾಯಾ ಕುಪ್ರ. ಐಲಶೆಟ್ಟಿಹಾಣೆ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. ಅ.70 ರಿಂದ: 9.೮೦ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 'ಅಭನೃದ್ಧಿ 


ನಷಾಕ ನನಇನ್ನಹ ಸುರಪ ಸಾಮಾನ್‌ ಪನ್‌ 
ಸುರರ ರ್‌ಸ್ತಿ ಕಿ.ಮೀ. ಸರ೮.೦೦ ರಿಂದ 307.೦೦ ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಫಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


aged 


ಎ ಹಾಸ ನಾರಾವನ 


ಸರದ ರವಾ ಇನತನ ಘರ 
ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮೆರಾಯಿಸೆಗುಔ "ಮುಂದ್‌ Ee] 194657 
'ಜಖಾಸೆಪಾರ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮಿ£. ಅ.೦೦ ರಿಂದ *ರಿ:೮೦ ರಪರೆಗೆ 
ಎ. ಸುಧಾರಣೆ. (ಫಾಗನಬಗಿ. ಗ್ರಾಮದ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 4 
TST TSE RET ಸಕ 


ಲಾಯಾಹಂಚನಾಳೆ ವೆರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮಿ ೮.3೦ 
ರಿಂದ ೩೩೮೧ ವಡೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಚಾಣಿಗೆಟೆಟ್ಲ 8.ಮೀೀ. 2,೮೦) 


ನವ್ಯಾನ್‌ ಸ್‌ ಫಾ 
ಸಣ್ಣ ಹಾವ ಣಾ is [5s ಇನ್‌ 
J ಹಾಡನು ET FT 
ಇ ಸಾಪ ಷ್ಟ [E777 
'ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗದ" ಕುಟ್ಟು 13766 ೨5.77 
% [7 ವಾನರ ತಾನನ ಪ ನವಾಗಾ SR 
'8.ಮಿ. ೬೦ ದಿಂದ ಇ.5೦ ಮತ್ತು ೮.3೦ ದಿಂದ ೪.೦೦: 
(ಅಂಯಡೆ ಭಾಗಗಳಿಲವರಿಗೆ ಸುಧಂರಣಿ. | 
/ \ 
2 ಘಡ [ಕಪುರನಗರ ತಾರಾ ಮಜಾ TUT i 
'ಲತಪುಖೊರ ಲಸ್ಟೌ ಕಿ.ಮಿ. ೦.೮7 ದಿಂದ 2.೦೦ಬರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. 


[2 "ಹರಾಡಿ ಕಮಲನಗರ ನಾಮನನಪಸನಾನ "ಡಡ ನನರ KX 
ಅಿ.ಮಿ. ೧೦4 ದಿಂದ 3.೮೦ವರೆಗೆ ಸುಧನಣಿಕೆ, 


TE ದ ತನನ ಡಗಾರ್‌ ನಗ ಡಾ ಮ 
1೦೧ ಬಿಂದ" 2.6೧ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
Hs 


ಒಟ್ಟ 8dr 384 
oR br ನ ಫಿ ಭ್‌ ಟು 
5 ಧಣ ಭಲ ತಾಲೂಕನ ರಾಜ್ಯ ದ್ದರು 'ಪಹಷ ExT Er] ಕಾಪಾ 
'ಜೊಸ್ನುಳಂಖುಲಬ' ಸಿಂಡಬಂದಗಿ ಖಾಯಂ ಘೂಡವಾಡಿ ಭನೆ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿಟಿ.ಬ। 
ಕಿಮಿ. 3.೨೦ ಲಿಂಬೆ 33.3೦ ಪೆರೆಗೆ ಸುಭಾರಣಿ. ಇಸಿ ಜಲ್ಲು 
ಮಾವತಿಸಬೇೇಕಾಗಿದೆ. 
[2 'ಭಾಣ್ಯ 'ಭಾಲ್ತ ತಾಲ ಕೊಡಗ್ಯಾಲಿ ಜನವಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಸಮೀ 385 
7೦0೦ದ 9.9೦೮ ಪರೆಗೆ ರ್ಟ ಆಗಲಕೆರಣ 
ke ವಜ 
ಒಟ್ಟು 506 235.74 
7 'ಹಮನಾಸಾಡ `|ಪಮನಾವಾಡ ಸಾನ್‌ 7 147 ಕಾಮಗಾರ 
'ಮಳಖಂದಿ ವಾಯ ಹೆಣಕುಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಬು. ೫.80 ರಿಂದ. ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.ಬ। 
೮:೮೦ ವರೆಗೆ ಸುಧೂರಣಿ ಇತಿ ಟು 
5 ಹಮನಾವಾಡಪುಮನಾಪಾಡ ಸವಾ ದಗ SRE UE ್‌ 


'ವಕಿಯಾ ವಳಖಂಡಿ ರೆಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ: ೧,೦೦ ದಿಂದ ೧.6೦ 
'ಖೆರೆಗೆ ರ್ತಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತಿಪುಧೂರಣಿ ಕೂಮಗಾದ' 


ಕ ಪನಾನಾರ ಪನ ನಾನ ದಡವ ಹಾಗ ನರರ KET ~ 
ಹಳ್ಳಪೇಡ(ಲ) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. ೬6೦: ರಿಂದ 2.6೦ ವರೆಗಿ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 69ಮಗಾರಿ. | 
ತಾ ಮಾರಿನ ಇದ್ದ ತಕ ಡಾ yj 
ಹಟ್ಟು 367.22 244.8 

KS ನಸಕಲ್ಯಾಾ[ಎಸಲ್ಯಾನ ತನಾ ವ್ಯಾ ನ್‌್‌ ಇರ ಇರರ ಇಷಾ 
'೫ ಪಾಯಾ ಮಿರಕಲ್‌ ಕಿಮೀ: ೦೦ ರಿಂಡೆ 14೦೦ ಘೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.ಬ| 


ಪಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ ಮತ್ತು ಅಗಅಂಕೆರೆಣ (8844ರ) ಕ ಜಲು 
ಪಾವತ್ತಿಸಜೆೇಕಾಗಿದೆ. 


ನಂಕ್ರಆ5 


ಬಸೆತಲ್ಯಾಣ 


ee ದಿಂದ ರಾಷಸ''ವಾಂಯಾ ಮಿರೆಬಲ 217.50 
[ರಕ್ಷೆಯ ೦.೦೦ ರಿಂದೆ ೦೦ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಗರೀಕರೆಣ. 

ರಸ್ತೆ ವಿಭಾಜಕೆ. ಜೀದಿ ದೀಪಗಳು ಆಳವಡಿಸುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲಸವಕಲ್ಯಾಣಾ ನಗರಕೆ' ಕೂಡುವ 


ರಣೆ) (ಹಆಬ ಖಳತಜ) 


ಇರರ 


ಇಸಕವ್ಯಾಣ 


[ವಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 'ಬಡಗಾರಾ-ಪೆಳಮೆಗಿ 'ಜ.ಮು. 2೦42 


ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ. ೮:೦೦ ರಿಂದೆ 7.೦೦ ರಪರೆಣಿ' ರಸ್ತೆ `ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ 


138.೦8 


[ಹಾಸಾಮಗಾಕಗಳ ಒಟ್ಟು 


278ರಕ 


[ಫಾಮಗಣರಿ (ಬನು ಖಿಚಿಜ) 


FATTY 


7 


[7-3 


0207 


TES 


ಇವರಗ ವೃತ್ತದ ಬಬ್ಬ 


[ಸಂರ ಕಾನನನನ ನಾಸ್ಯ "ಪಾರಂ 
ಚೋರನೂರು: ಪಯಾ ಬಂಡಿ' ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ೮.82 ರಿಂದ | 
16.39 (ಕಾಳ೪ಂಗೇರಿ ಕೆರೆಯ ಏರಿ) ಹಾಗೂ: ಕೂಢ್ಲಿಗಿ- 
ಫುಂಬರೆಗುದ್ದಿ ವಯಾ ಸೋವೇನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ: ಕಿಮಿಒ1.3೦ 
[ರಂದ 1೦೩ (ಸೊವೇನಹಳ ಕೆರೆಯ, ಏರಿ) ರ ವರೆಗೆ | 
ಕತ್ರಷ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ- 
87656) 
[ 


+ Fr ದ 
ಸಂಡೂರು ನನನ 'ಹನವಾತನಗರ್‌ 
'ಮೋತಲಕುಂಬಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.2೦.೭೦ ರಿಂದ ೩೦ 
ಹಾಗೊ ಕಮೀ.೦:೬೮೦ ರಿಂಚೆ 26.೦೦ರ 'ವರೆಗೆ ಅಗಆೀಶರೆಣ. 


FUT [XS 
] 


ಸಂಡೂರು ಪಾಮಾನ ಒಲ 


ಸಮಗುಷ್ಗ ನನಾ ಪಡುದರವಾಳ-ಫಾತ್ತರಚರ: 
*ಸಾಡಂಗೆ ರಸ್ತ 8.ಮೀ.61೦ ರಿಂದ 7.80ರ ವರೆಗೆ ರಣ್ತೆ 
'ಅಅವ್ಯದ್ಧಿ 


| H 
| { 
ಸರಗ ಸಹಗ ತಾವಸನ್ಸಾ''ತ್ಥಲತನಡ-ಸಡನರತ್ತ ವರ H 
'8ಮೀ.೦.೦೦ ರಿಂದೆ ೪5೦೮ ಚೆರೆಗೆ ಮರು-ಡಾಂಬರಿಂತರಣ | 1 ರಕ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು. ಜಲ್ಲಾ | 
|ಹಾಗೂ.ಆ.೦೦ ರಿಂದ ಪಂಕ ಪರೆಗೆ ಅಣವೃದ್ಧಿ r | ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಿಯೆಸ್ಸಾಗಿ | 
H | | ಮೇಲ್ಬರ್ಜೆಗೇರಸಲು | 
\ j | ಪ್ರನಾವನೆಯನ್ನು ! 
i \ ಸಣ್ಣನಲಾಗಿದೆ. H 
} 1 { | 
| j | j 
ಸಹಿರುಗುದ್ಧ. ತಾಲೂಕಿನೆ ಟ್ಟು | RM  20 H | 
ಬಜಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಬು eT sas H 
ರ್‌ ನಾಕನಾನ್‌ನಪ್‌ಹ್‌ ವ್ಯ 3 ET] 
ತ 'ಷ್‌ಾಪಾಗಾಕಗ ನಷ್ಟ: ಇರ್‌ 337 
ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು ಶತಂ. ತರಲಡಿ.6ಿ 
¥ ಹೆಡಗಆ 27.65ರ 27.6೮ 
ಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಲಿ ಮಾಗಳ 
ಹೊಳಲು ರಸ್ತೆ ( ಕಿಮೀ. 4.2೦ ದಿಂದ 6೮5೦೦ 
ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 


[oe 


p PRS 


CET Soy ಫೆದ್ವಾರಿ-೦ ರಿಂದ ಲೂದನೂರು ಬ್ಯಬಾನಾ ಪಣ | 8 | 
| 'ಶಿ.ಮೀ ೦.೮೦ ರಿಂಚೆ ಕ.ಮಾ ೦.5೦ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಣವೃದ್ಧಿ i 
| | ಡಮರು £ ರೊಡಲ.೦೦) | 
ಹಸನು |ತಡಗೆಟ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಟ್ಟು ಇರ ಎ88 
ಜ್‌ ನ್‌್‌ ಹಡಗಲ್‌ತವನಪ್‌ ಹರನ್‌ ಪಯಾರದ್‌ ECE 
| ಬಂಡ್ರಿ ವಯಾ ಕೆ:ಕೆ.ತಾಂಡ ಶಸ್ತೆ: { 
{ ಅಭಿವ್ಯದಿಪಡಿಸುವುದು £ ಕಿಮೀ. ೦.೦೦ ದಿಂದ H 
5೦ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) | i 
[A Ko 
N [ಹಡಗ ಇಬ್ಬ ಫಸ ಹಕ ಇತ ) —] 
| [ಪೆಡಗದ ಒಟ್ಟು pr] ೫227 
p ಸಪರ ನಗನವಾವೃನ್ನಾ ತಾರಾಪ ತನನನ 
'ಹೊಳಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ &.ಮಿ£1ಡ.೦೦ ರಂಬ' ಕಿಖೀರ:೦೦ 
| 'ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೈದ್ದಿಪಡಿಸುಪುದು. H 
| 
£3 ಹವನ ನಗರಲೊಮ್ಮೆನಪ್ನಾನಧಾನ ಸಾಸ ಕನ್‌ ರತ 
'ವರದಾಮರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ಇ.೦ರಿಂದ ೪.೮೦ರವರೆಗೆ 
'ಅಭವೈದ್ಧಿ ಪೆ್ಜಿಸುಖುಡು. 
| 
[ada orbadad shred wa ನನರ” ಕರ 
`ಘಸಾ.ಷ್‌ ಪೋಹಾ ತಾಲೂಪ ಪಾಸತ್‌ ರವಾ FETT —ಧ | 
೪ ಹಳ್ಳ 


2೮ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ಡ೮.೮2 ರಿಂದ 37.6೧ ವರೆಗೆ ಸೇವಾ 
ರಸ್ತೆ ಅಪ್ಯದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


“ಫ್ಯಾ 


ಸಡಗರ `ಸಧಾನಸಭಾ ಸತ್‌ ತಪಾಷ್ಠಾ ತಾನನ 
'ಗೆಟ್ಬಿಕೇಲೆ - ಹ.ಕೋಡಿಪಳ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ಏ.೮೦ ರಿಂದ 


೨.34 ವರೆಗೆ ರಸ್ಟೆ ಅಢಿವೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುಪುದು 
ಹೊಸ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಕು ನು po 


Toa 


'ಶೂಡು ಲನ್ಷೆ ಶಮಃ ಇು.ಅಲ ರಿಂದ ೨.ಟುಂ: ೫:9೦ ರವರೆಗೆ 
'ಅಗಂಂಕರಣ ಹಾಗು ಅಭವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು: 


ಶಲ್‌ ಮಾ ಸಡಾ 


nl 


US ET ನಾಡವ 


'ಕೆಲ್ಲಹಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಆಲೂರು ಕಿ.ಮೀ ೦.೦೦ ರಿಂಬೆ 
[ಕಿ.ಮೀ 12೦ ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗು ಅಭಿಷ್ಯದ್ಧಿ 
[ಪಡಿಸುಬ್ರದು. 


ಸರಂರರ 


ಸಥ್ಯ 


.ಡಿ.ಎಲ್‌-5೫ (ಅಮರ ರಾಷ್ಟೀಯ ಫೆದ್ದಾರ`ತರಂಡ 
[ಚಳ್ಣೆಬೋಗಿಹಳ್ಳ ತಾರಿಡ -ಚಕ್ಕಟೋಗಿಹೆಳ್ಯ: ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
3.೦೦ ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ೭ 4.4೦ ರವರೆಗೆ ಅಗಆೀಕರಣ ಹಾಗು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುಪುದು. 


100.06 


5885 


ಕಟು 


54; 


Ec 


ತೊಢಿನಿ ಒಲ ಮತ 


ast Er 
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3 ಇನಷ್ಯಾ 


ರಾಗಿಮೆಸೆಲವಾಡದಂದ `ಪೆರಪನೆಹ್ಳಾ-ದಾವಣಗೆರ `ಠಸ್ತೆಗ' 
'ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಶಿಂದ್ರಿಹಳ್ಯ, ಸಾಗಲಾಖುದೆ, 
'ಬಕ್ಷೀಷುರ ಕನು. 7.5೦. ರಿಂದ ಅ.೦೦. ರವರೆಗೆ. ರಸ್ತೆ 
'ಅಭವೈದ್ಧಿ. ತದ್ಗಲಘಟ್ಟ ತಾಂಡದಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಪಡೆಗಆ 'ರಸ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗ ಮಾಡ್ಡಿಗೇರಿ, ಬಂಡ್ರಿ, ಖಾಗಟ. ಶೈಂರತೋಟ. 
'ಹೊಂಬಳಣಣ್ಟ, ಅಡೆವಿಹಳ್ಳ ಕಿಮೀ. 271೦ ರಿಂದ 31೮೦ 
'ರವರೆಣಿ ರಸ್ತೆ ಆಜವೃದ್ಧಿ. ಎಳ್ನುಂಜ-ಮೊಳೆಕಾಲ್ಕೂರು 
[ರಸ್ತೆಯಲದ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡೆಗಆ -ರೆಸ್ತೆ ವಯಾ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳ, 
ಸಾಸ್ಟಿಹಳ್ಳ ಕಿಮೀ. 5.೦೦_ರಿಂದ ೦೮೦೦ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತಿ 
'ಅಭವೃದ್ಧಿ:ಹೆಚ್‌.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಾವರಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ 
[ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಲೆ ಅರಸನೆಹಾಳು. ತುರಿಚೂರು. 
ಹಲವಾಗಲು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 1೮.೦೦: ರಿಂದ 16.೦೦ ರೆವರೆಗಿ 
ರೆಸ್ತೆ 'ಅಭವೈದ್ಧಿ.ದುಣ್ಗಾವತಿ-“ಮಲ್ಲಜ್ಜಸಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ 
ಗಭೇಗುಡಿ ರೆನ್ನೆ ಕಿಮೀ. ೦9.೦೦ : ರಿಂದ ೦9.೮೦ ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಪೈದ್ಧಿ.ತೆರೆಚನೆಹಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು 'ಉಚ್ಚಂಗಿದೆರ್ಗ-. 
ಹಿರೇಮೇಗಳಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 31೮ ರಿಂದ ೦4೦೦ 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


pes 


ಪರಾನ್‌ ನಾವ ಇನಾಸನ 
|ತಾವರಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ. ಅರಸನಾಳು; 
'ಕುಂಚೊರು, ಹಲವಾಗಲು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. ೫9೩ ರಿಂದ 
2.40 ಪರೆಣಿ (ಅರಸನಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲ) ರಸ್ತೆ 
'ಅಭವೃದ್ಧಿ. 


Nl 


Ky 


138 


845 


ಸರನ್‌ `ಕಾನ್ಲೂಪ `ಎಗಳೂರು ತ್ರ ಇಡೆಯ8 
'ಬಸಾಮುರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೆೊಡೂರು ಮಾಗೆ ನಿಚ್ಛವನಹಳ್ಳ 
'ಅಡವಿಮಲ್ಲಾಮರ "ಕಿ.ಮೀ ೮.71 ರಿಂದ 9.3 ರವರೆಗೆ ರಣ್ಣಿ 


'ಹೆ್ಕ 
ತಾಲ್ಲೂಕು. ಗಡಿಣಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾಗ್‌ ತುಂಜಗೇರೆ. 
ಶಂಕರನಹೆಳ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. ೮.3೮ ರಿಂದ 7.5೦ರ ವರೆಗೆ 


ರಸ್ತ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ. 


[| 


[x 


E 'ಸರಪನಷ್ಯಾ -ಡರವನಷ್ಠಾ ತಾಮ್ಲೂಸ ಎತ್ಕಂವ ಎ ಪಾಕನಾಮ್ಯೂ | ಇರರ EX] 
'ರೆಸ್ತೆಬಂದ 'ಮಂಡ್ಯೆ - ಹಡಗ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ 
ವಯಾ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ. ಸಾಸ್ಟಿಹಳ್ಳ, ಕಡಬಣೇರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
೦.೧೦ ರಿರದ' ೮.೦೦ ಮತ್ತು 35೮. ರಿಂದ 18.2೦ ರೆ 
'ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ. 
ಷಾಸಾಷಗಾನಗಾಾಷ್ಟ ಷಾತ EE El 
ಪರನ ಎಷ್ಞ್‌ಷಾತ್ತ ಇರಾ ಸಾತ 
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುಟ್ಟು 75.98 76.85 
ಷಾನ ಾವಗಾ ರಾ ನನರ 
ಡಗಲ ನಧಾಗದ ಇಟ್ಟ" ಗಾಡ ಧಾಷಷ 
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— DL 


[TT GoSaD FT I ತಾವಾೂನ ರಮನ ರಾಡ್‌ ಪ T 55 ಪೃಷ್ಟ } 
| 
i 


| [ರ್ತಿ ಸರದಆ ಕಿ.ಮೀ. ೦೦೦ ರಿಂದ ೧.೦೦ ವರೆಗೆ / 
ಮರಡಾಂಬರಿಕರಣ ೫ಮಗಾರಿ. (ಾ.ಸೆಂ.ಆರ9ದಂ) 


ರಾಯಯೊರು ನಗರ ರಾಯಜೊರು 'ನಡರಡ್‌ ಎಸ್‌ ತರ್‌ ಎನ್‌] 37 47.5೦ + 
167)ದಿಂಡೆ ಮಆಯಾಬಾದ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ..೦.೦೦ ದಿಂಟೆ 
'3.79ರ ಚರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
2 ರಾಯಬೂರು  /ಉಯಯೊರು'ತಲೂತನೆ'ರಾಣೋ ಮಂಮಾರತ್ಯ್‌ದ್ಞ್‌] ರರ ರರ 


(ಗ್ರಾಮಿಣ) [ಸ್ಟೇಷನ್‌ ರಸ್ತೆ ಸುಧಿಸಿರಣಿ ಕಾಮಗಾರ. 


_ T ಹೊಸೆ ಕಾಷಗಾಕ ನಷ್ಟು” K mess i706 


ನವಸಷಾರು ಮಾತ ಎಷ್ಟ ನನರ a7 


| 
; ಹಾ ಹಾನ್‌ ಸಾ ಆಪರ ರವಸ್ಸನನಾವ ನಾರನ್ನು ಇಸ [7 
ರಸ್ತ ' ವಯಾ ಪಂರಲಗ್ಡೆ. ಪಲ್ಲ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 12೮ 
[ರಿಂದ 2.4೦ ರ. ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ಖಾಗೂ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಇ.ಸೆಂ.೦ಆ) | 


f- 4 

5” ಮ್ಯಾ ಮಾಸನ ತಾರಾ ಮೂಸಾ ESS 5 ಡರ 
14.0೦ ವರೆಗೆ ತಾಲೂಕನ ಗಡಿಯವರೆಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 
ಮಾಡುಪುದು (ಇ.ನೆಂ.8769೧) 


'ಪಂಡುವರೆದ ಕಾವುಗಾಕಗಳುೂಡ್ದಾನ 3 <] T- 


[ | 
7 ನಾಯರು ಇನ್ನಾರ ಮಾಸನ `ಾನಾನ ಇಕಾ ಸ ptr) 
ಮಾನವಿ ವಯಾ ಚಾಗಭಾದ ಜಲ್ಲಾ ಮಖ್ಯ ರೆಸ್ಟೆಯ 
ಕಿ.ಮೀ. ಅ.೦೦ ರಿಂದ 12.೦೦ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಇರುಛಾರಣಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನನ್‌ ರಾಪಾಕು ಇನ್ಸ್‌ ಮಾನನ ಸಾಮಾನ ಇರನವ ಗಾರ್‌ ~~ ಜರರ ಗ್‌ 
(ರಾಯಚೂರು [ಮಟಮಾರಿ ಮುಖ್ಯ ರಳ್ಲೆಯಿಂದ' 'ಅರೋಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 
ಗ್ರಾಮೀಣ) ಸಂಪಕ ಲೆಣ್ಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕ.ಮೀ-೦.೦೦ ರಿಂದ ೦.8೦ ೮ 
ವರೆಗೆ. 
5 ರ ಅಲ್ಗ ಮಾನವ ಮಾನ ಪಾನ್‌ 718 480೮ 
ದಿಂಡ ತೋರಣದಿನ್ನಿ ಹಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 
'ಟ.8೦'ರಿಂದೆ 9.6೦ರ ಐರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣಿ 
| [ಹೊಸ ಇಾಮಗಾರ ಚ್ಟ ್‌ ಸ್‌ 2೫8 ನ | 
— ಮ್ಯಾ ಎಷ್ಟ | sas asics 
f T T 
1 ದೇವದುರ್ಗ ದೇವದುರ್ಗ ಲೂನ 'ಹಾಸ್ನವಷ್ಠು ಮದದ 15೦ರ 100.೦೦ 
[ಮುಷ್ಟೂರು ವರೆಗೆ 4.೦೦ ಕಿಮೀ ಚ.ಟ ರನ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
2 ಸಾನಡರ್ಣದಾವಡುರ್ಗ ಇಮಾನ್‌ ಇರಕಾರಾ ವದ ಸಸ ಸಾ ಇಶಕತ 
[ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ: ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು: 
ಹೊಸ ಇಾವಗಾಕಾಷ್ಟ್‌ [ ಸನಕ } 
ಪೌಡರ್‌ ಸಾರೂ ಇಲ: | 283 
IN ಸಿಂಧನೊರು  [ಸಂಧನಾರು ತಾಲ ಇಷಾ ಸಾರ ರ್ತ ೮.55 '.೮ಕ 


{ 'ತಿ.ಮ್ಮೀ 7.೦೦"ರಿಂಡೆ 8:೦6 ಪರೆಗೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಜ್‌-ರ3ದಿಂದ' 
'ಬೂದಿವಾಳ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಅಮರಾಮುರ ) ಅಣವ್ಯದ್ಧಿ 
'ಕಾಮೆಗಾರಿ (ಇ.ನರಿ.ಡರಡಲ7) 


dl ಈ 


ಹಾಡ ಾಮಗಾಾಷ್ಟಾನ ಸ್‌ ನನ 
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E ಸರಥಸಾರು '[ನಂನಾರ ಸಾಮಾನ ರಾಷ್ಯ ಪದಾ ಮಾನವಾ | ಗಡ 6.೦೮ 
ಪಾಯಾ ಹೊಸಳ್ಳ.ಇ.ಜೆ.೬. ಅಮರಾಪುರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
'ಕಿ.ಮಿಃ 7.7೦ ರಿಂದ ೨.೦೦ರ ವರೆಗೆ ಅಭವ್ಯೈದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
೯ ನನಾರುಮ್ಯ್‌ ಪ್‌ ಸಾಮಾನ ನನ ಸಮತಾ ಈತ Ka 
[ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮಿಂ 2.೦೦ ರಿಂದ 3.೦೦ ವರೆಣಿ 
'ಹಾಸ್‌ನಾಮನಾಕಗನ ಇಷ್ಟ. pe [Te 
ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕೆ ಒದ್ದು: 2೮೮:1 199.47 
% 'ಅರಗಸಗಾರುನಂಗವಗೂಕ ತಾರೋ ಎಸ್‌ ಎರ್‌ ರಜದ EX EX 
[ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳ' "ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ೦.೦೦ದಿಂದ 
'ಓ8೦ವರೆಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಇಂ. 
66100) 
pl ಂಗಹಗೂರು|ನಂಗಸಗೂಕ `ತಾರಾನ `ಇವಾರಕಷ್ಣರ ಇದ್ದಾ ಮ್ಯ ಕ್‌ 5787 
'ರೆಸೆಬರದ' ಐದನಾಳ 'ಕೂಡುರಸ್ತೆಗಿ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮೂಡುವುದು :(ಇ.ಸೆಂ. 6ರರಲ೮ದ) 
3 ರ ನ್ಯ ತಾಲೂಕ; ನಾಕ Ex EX] 
ಮಸ್ಯಿ ಕಿ.ಮೀ 16 ರಿಂದ ಕ:ಮೀ'26' ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ" ಭಾಗಗಳಟ್ಟ 
ರಸ್ಸೆ ಅಣವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು.(ಇ:ನೆಂ.ಆ6'8ಂ) 
ps 'ಪಾಗನಾಗಾರ ಂಗವುಗಾರ ತಾಮಾನ್‌ ನರಿ EXEC Keer 
[ಗುಡದನಾಳ 'ಗ್ರಾಮದಣ್ಣ “ಮುಖ್ಯ “ರಸ್ತೆಯ ಖಕ್ನಬ- ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಳ್ಳಿದವರೆಗೇಇನಂ.8೮2'3) 
EK] [7 SASS [ERAS SST ತಾಮಾಕನ ಆಂ ರು [x] ಇರರ 
'ಕರಡೆಕಲ್‌ ಬಿಂದ ಜಾಲಬೆಂಚ ' ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. ೦.೦೦ ರಿಂದ 
4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ  ಸುಧಾರಣಿ 
'ಮಾಡುವುದು.(ಇ.ಸಂ.ಆ616೮) 
'ಮಂಡುವರದ ಇಮಗಾಕ ಇಟ್ಟು” ನಕ ಘಾ 
E ಂಗಸುಗೂಹ ನಂನವಸಾರ ಪರಾನ್‌ ನವ್‌ ನಂ ರರರ ಸತರ 
'ಕಪತಾಳೆ ವೆಯಾ ಅವ್ಯರಿ' ಕಿಮೀ ೦.೦೦ ರಿಂದ 8.೦೦ 
'ರವರೆಣೆ ಮರು' ಡಾಂಬರೀಕರೆಣ.. 
2 ಅಂಗಸುಗೊರು ಆಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರೋಡಲಬಂಡ್‌ ದಿಂದ 42.65 82೦೦ 
ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ ಕಿಮೀ 16.4೦ ರಿಂದ $8.5೦. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
'ಆಭವೃದ್ದಿ ಮಾಡುವುದು. 
3 ಅಂಗಸುಗೊರು |ಆಂಸುಗೊರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಸ್ಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಂಕಆಮೆಕೆ 353ರ 829 
ಮ 'ಮೆದಕನಾಳ ವಯಾ. ಸಾಗಲಾಮರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 29:೦೦ 
[ರಿಂದ 26,೦೦ರವೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧರಣಿ ಹಾಗೂ ಅಗಅಕಕರಣ 
'ಗೊಳಸುವುದು. 
'ಷ್‌ಾಷಗಾ್‌ಾಷ್ಟನ ಇರರ ತಾ 
ನಂಗಸನಗಾರುತಾನಾ್‌ ಷ್ಟ ಇತನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟ 166.57 166.67 
'ಹಾಸಧಾವಗಾಕಗ ಎ ಹಾನ್‌ KT] 


Pagel 


ಬ ಮುನಿದ 


[ರಾಯಚೂರು ವಭಾಗಡೆ ಒಟ್ಟು 
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೯ ನ್‌ ತನಾ ಗಾರರ ನಂದ ಮುಸ್ಣಾಮುರ ಇತ ಷ್‌ 
| ಕಿಮೀ ೦೦೦ ಡಿಂದ ಆಂಂ ಚೆಬೆಗೆ ಮರು | 
|} ಡಾಂಬರೀಕರಣ. | 
iB | ESKER ಹಾ ಹು 4 
3ರ 63.47 
| [ಕಾಪ್‌ ಎರಾ ತತ್ರ —f il | 
ET ನಾಷ್ಟ ತಾನನಾನ ನನವ ಷಾನ KT 3 
ಕಮೀ. 2:೫೦ ರಿಂದ ಅ.೦೦ ರಖರೆಗೆ ಅವೈದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 
ನವೀಕರಣ. 
| 
7 ಷ್ಟ ಠ್‌ ತಾಮಾನ ನನಗಾರಾ-ಪಾನಸ್ಠಾ ಕಾವಾ ರರ Eರರ 
| 4.೦೦ ರಿಂದ ಕ.೦೦-ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ. 
'ಹೊಢ ತಾನೂ ನ್‌ 35847 IN 7277 
ಇ ಹಗ ಗ ತಾನ ನಮಗ ಪ್ಥಪಾತಗವ SEES | ತಕ 
ಕಿಮೀ. 24೦೦ ರಿಂದ ಇರಿ.೮೦ ಹಾಗೂ ಜುಂಅಬಕೊಪ್ಪ- 
'ರ8ಂಪುರೆ ರಸ್ತೆ. ಕಿಮಿ ೧೪೦ ರಿಂದ ಅಡ6 ರ ವರೆಗೆ 
ಅಗಲೀಕರಣ ಜಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. ಮಾಡುವುದು. 
SSE 
5 “ಹುಷ್ಣಗ ಪನ ಸಾಮಾನ ಗರನಾಳ-ಪಾಗಲತೊರ ಇಲ್ದಾ ಗಡ | ನರರರ 'ರರ.5ರ 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. ೧30 ರಿಂದ 46೦೦ ರ ವರೆಗೆ 
ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚಾಂಬರೀಕೆರಣ ಮಾಡುವುದು, 
ಪ್ಯಗ ತಾರಾ ವಡ್ರ [73 Fr ME 
CUTE ESET TTT SN ETT ETT 7 pi 
[ನಿಮೀ, ೦:೦೧ ರಿಂದ 4.೮೦ ರಟಿರೆಗೆ ರ್ತಿ ನಿಮಾಂಣ. 
| 
7 'ಯನಮರ್ಗಾ|ಯಮರ್ಗಾ ತಾರ ಇನ್ನಕಾಪ್ಪ-ಮೇಸಕೊಪ್ಡ ಕ 'ನಡರರ 
ಕಿಮೀ. ೩೮೦ ರಿಂದ 4೦ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ 
ನಿಗೂ ಹಿರೇಆರಳಹಳ್ಟಿ-ಬುಡಕುಂಟ ' ರಸ್ತೆ ನಿಮೀ. ೮.೦೮ 
'ರಿಂದೆ 6.೦೦ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ. 
ಯಜು ತಾಲೂಕಿನ ಮಟ್ಟು ೦3೦೦ 330.48 
ಎಫಾಗದ ಎಬ R427 77 § 
ಮಾನವಾ ನಾಷಣರ್ಯ [x [Cs 7] 
T [ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು Kr 73 Gy 
ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು ೫346.24 89763 
ig ಕಾರ ಪೃಷಾಷ್ಯ- ಹಾ 
62ರ 4362 
ರಂ8343 40477 


ವಿಶೇಷ ಆಭವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ) - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಉಪೆಯೊಲಾನೆಯಡಿ ರಸ್ತೆ ಆಜವ್ಯದ್ಧಿ ಕಾರ್ಮಣದಿಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 


ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡೆಗೂ ಕಾಸ್‌ದಿಂದೆ 
'ಮಾಡನಹಿಷ್ಟದೆಗಾ, ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 4.೦೦ದಿಂದೆ 
2.೦೮. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿಮೂ£ಣ. 


ಸತತ] 


ಹರರ 


Paget 


'ಆಚಂದ [ಆಳಂದ ತಾಲೂನ ತೇರಿ `ಅಂಐರಗಾ ಮೆದೆ ಎಸ] 365 5೦6 
'ಹಿಣೆಯಣ್ಣ ಚಿಂಚನಸೂರ ಕ್ರಾಸ್‌ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ 


ಒಡ] `3ರಂ೦ರ ಸಸರರರ 


ಜಲಬಿರಗ 'ಕಲಬುರಗಿ-ನಗರೆದ ಬಾಡ್ಡ'ಸಂ. 25 ರೂ ಪಷಾಕಾನಂದ 15.0೦ 10.೦೦ 
'ರಕ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ:ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕೆಲಮುರನಿ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂತನ`ಶರಣಶಿರನಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೌರಿಕಿಷ್ಟ 3೦:೦೦೮ 6.67 
ಜಾತಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯುಂದ ಬಸೆಪಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ, 
ಸಿ.ಸಿ 'ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 


ನವಕ ನಮಗ ನಾನಾನಾ ಪರನ ಸಾ KAT 
[ವಡ್ಡರ ಒಣಿ ಸೂಮಶೇಖರ ಸಗರದಲ್ಲ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


| ಒಟ್ಟು] 34.00 
ಕಲಲ 'ಕಲಮರನ ತಾಲೋನ ನನನ ಸಾರಡಾ ನಂತ ತ್ರಾಷಾಣಾ EE 


'ಮಾಣಿಕೆಕ್ಷರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ರಸ್ತೆ 
'ಸುಧಾರಣಿ 


ವರೂ ನವನ ತಾರಾ ನಾವ ] 
K ತೆಲ್ಲೂರು.ತರಕನಹಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಾಡ. ಗೌರ (ಚ). ಗುಣ್ಣೆವಾಡಿ, 
'ದೇಸಾಯು ಕಲ್ಲೂರ ಮುದ ಹೊಸ ಖಡಾವಣಿ: ಮಲ್ಲಾಖಾದ. 
'ಅತನೂರು; "ಕೇ ಸಮಗ ಪರಿಜನವಾಡಗಳಟ್ಟ ಸಿ.ನಿ. ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಥಜಲಪುರು ಪಟ್ಣಣದ 

[ಹರಿಜನವಾಡದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವರೆಗೆ 
(ಮಾರ್ಗ ಜೌಧರಿ ಫವನು ರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


350775 233.88 
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ರ = 3 


[7 ರ್‌ 
{ 


Ta ಇಮಾ ಎರವ ನಾನ ಪನ ಪಾಡ 
[ವರೆಗೆ ಸಿ.ಪಿ. ಠನ್ತೆ ಸಿರ್ಮಾಣ, ಹೆಂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ. ಐಡವಾಣಯಟ ನಾಗಪ್ಪ ಯಲ್ಣಜ್ರೆ 

'ಮನೆಯಂಧ ರಾಯಪ್ಪ ಚಂದ್ರೆಮಷ್ಟ ಚೆರಿಜಸ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
ನಿನ. ರಣ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 

” 'ಟಡನರದ' ತನತಪಪ' ಪರವನ' ಮನಯಂಡ' ಸೂನಮ್ಮ 
ಬೇವಿಂದ್ರಪ್ರೆ ಹರಿಜನ ಖುಸೆಯಪರೆಗೆ ಸಿ.ನಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
'ಜೀಮೆರಾಯ- ಹುಲಯ -ಜೋಗುರೆ ಮನೆಯಿಂದ" 

ಜಗನಾಥ ನಿಂ೧ಪುಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ಜನಿವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌. ನಿ. ಐಡಾವೇಣಿಯಲ್ಞ 
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಾಲೆಯುಂದ ಅಂಬೇಡ್ಸರ ಚೌಕ 'ಪರೆಗೆ 
ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿಮಖಣ ಅಂಬೇಡ್ಡದ ಚೌಕ ದಂದ 

[ಡಾ.ಎಟ್‌.ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ಪೆರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿಮ: 
'ಕೆಲ್ಲಹೆಂಗರಗಾ ಹರಿಬನವಾಡದೇಣ್ಲ ನಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ. 
[ಕೂಕೆನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆರಿಜಸೆವಂಡದಲ್ಲ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
ನಿಮಾಣ. 'ಗೂಡುರೆ (ಎಸ್‌.ಎ) ಗ್ರಾಮಡಟ್ಟ ಆಂಟೇಡ್ಸರ 
'ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಗುರುಅಂಗಷ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
ಸಿಮ್ಮಾಣ. 


SESE 


ಚೇ ತಾನನ ಯಡ್ರಾನು ್‌ಾ ನಮಾನಮ್ಯ 
ಸ.ನಿ. ರಸ್ತೆ ಸಿರ್ಮಾಣ, ಶಿವಪ್ಪ ಹಂಚನಾಳ: ಮನೆಯಿಂದ 
ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ೩.8 'ರಸ್ತೆ ಸರ್ಮಾಣ, 
ಪಿವಫ್ರ ಯತ್ನಾಳ ಮನೆಯುಂಡೆ ಜೀಮಪ್ಪ ಸಿರೆಸಗಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ಮಖ್ಯ ರಸ್ಲೆಯಂದೆ ಹಳ್ಳಿಚಿ ಮಾಚರ 
ಮನೆಯವರಿಗೆ. ಎ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹರಿಜನ್‌ 
ಮನೆಯಿಂದ ಜರವಾವಿ ಗೆಜ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. 'ರಣ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿಮೇಲಲಾಲ ಮನೆಯಬಂದ! ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಣಿಪರೆಗೆ 
ಪಿ.ಪಿ. ರೆನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರವಿಕುಮಾರ. ಗೆಂಗಾಕರ್‌ 
ಮನೆಯಿಂದ ಅಸೆವರಾಜ ಹರಿಸ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ 
'ಸರ್ಮಾಣ, ಹಾಂಡಡಲ್ಲ' ಲನಲಸಿಂಗ್‌ 'ಮಂಸಸಿಂಗ್‌ 
ಮನೆಯಿಂದ ಮಾನು ರಷ್ಣು ೧ಉಟೊಂಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
ಸಿನಿ ಕತ್ತೆ ನಮಾಣ. ರಾಜು ರಾರೋಚ ಮನೆಯುಂಟ 
ಹರಹುರಾಮ ಮಂದರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತ 
ನಿಮಾಣ. ಹೇೇವಗಿಂ ಅಾಲೂಕಿನ ಹೂಲಗಡ್ಗೂ ಗ್ರಾಮದ 
ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಟ್ಟಿಂಯರದ ಶಾಲೆಪರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಸಿರ್ಮಾಣ. 
ಸೋನ. ಧರ್ಮಣ್ಣ ಯೋಡಮನಿ ನಿವೇಶಸೆ ದಿಂದ 
ರೇವಣಸಿಚ್ಛೇಶ್ವಟೆ'. ಗುಡಿವರೆಗೆ "ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ. 
ಪಿವೆರಾಯ ಮಂದೇಖಾಲಂ: ಮಸೆಖಂದ 'ಅಗಚೀನೆನೆರಿಮ 
ಚೇತ ವರೆಗಿ ಪಿನ ರಸ್ತೆ: ನಿರ್ಮಾಣ, . ಶರಣಬಸಿವೀಕ್ಷರ 
'ಗುಡಿಯುಂದೆ ಎಸ್‌.ನಿ, ರುಡ್ತಭೂಮಿ ವರೆಗೆ. ಪಿಸಿ ರೆಣ್ಲಿ 
'ನಿಮಾಂಣ. ತಿವಅಂಗಥ್ಪ ಸರನೂಡ ಮನೆಯುಂದ ಮಲ್ಬಪ್ಪ 
ದರಯಾನವರು ಮನೆಯವರೆಗೆ ನುಸಿ ರಕ್ಷೆ ನಿಯೋಂಣ, 
ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹೆಗಡೆ ಮನೆಟುಂದ ಸಿದ್ದಟ್ಟೆ ಜಿಗಡೆ ಮೆಸಯವಲೆಗೆ 
ನಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ. ಜೇವರ್ಗ 
ತನಲೂಕಿನ ಜೊಡಲಗಿ ' ಗ್ರಾಮದಣ್ಣ ಸುರೇಶ - ಸಂಜ 


₹೦0೦6 


38ರ 


TE ಇಟ್ಟ 'ಢನಿವಕನನಫಾಗ 


Errors 


§ ಮಾಡುವವನ ಎಷ್ಟ 


0೦೦ 


8೦616 


'ಕಲಿಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು 


೦615 


ಸಡಾ ತವಾ ಕೂಮಾಷ ನ ಸಾಪ ನಾಪವಾಣ 
ತನಂಡಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸತ 


KN] 


ಸೇಡಂ ತಾಲೂನೆ ಇಂದರಾ'ನೆಗರ ಪೌಕದಾಪಾಕ ಇಂಡ 
ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಡಾರಣಿ 


ಫre7 


( 


Pages 


ಒಟ್ಟು! 2೮8.47 172.3 
ಚಿಂಚೋಆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 
ಸಷ ಇವಾನ್‌ ಗಾನಡನಸಾವ್‌ ಂಡಾದ 
ಜಂಚೆನೀಳಿ [ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಡ್ರೇನ್‌ ನಿರ್ಮಾಂ 142 142 
ನಷ ಮತಕ್ಷಾತ್ತರ ಸಾತಾರಾ ಕಾಡದಾರ 
ಇಂಜೊೋಳ  [ದುರ್ಗಾದೇಖ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ) ಸ isd 
ಒಟ್ಟು 22 26 
ನಾನಾನಾ ನಾ T 
ಚಂಜೋಳ 'ಕಮಲಾಪೊರ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ ಆ9.೮1 ದಿಂದೆ 30.61 2೦೦.೦೦ 38.0೦೦ 
[ರವರೆಗಿನ ರಪ್ರೆ ಆಣವ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಂಹೋ 'ಉಪೆ-ವಭಾಗದ ಪಾಜ್ಞ'ಚರಡೋಳ ರಾಜ್ಯ -! 
ಪಿಂಜೊಳಳ [ಹೆದ್ದಾರಿ -7೮ರ: &.ಮಿೀಂ ಆಡ1೮ರ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಣಗೂರಿ 4.31 ಅ.8 
ಸನಾ ನವನವಾ ಪಡ್‌ ತನನ್‌ T — 
ಚಂಖೋಳ  |ಎಲಾಗದ. ಗೋಟುರ' ತಾಂಡದಿಂದ ಸೂಗುರ (ಕೆ) ರಸ್ತೆ |. $9೦.೦೦ 1b.69 


'ಚಿತ್ಪಾಣೊರೆ 'ಚಿತ್ತಾಹೊರ ತಾಲ್ದಾಕಿನ ಮಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ Ey 200.00 733,00 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಭೀಮಾ .ನದಿ ಬ್ರಿಡ್ಡ 
'ಕ್ರಾಸ್‌ದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಢಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00: ರಿಂದ. 2.00 
'ವರೆಣ 
ಭಿ 
ನಾನಾರ ನತ್ನಪನರ ಪರಾನ್‌ ಸಂಗವ ಗ್ರಾಮರ್‌ ಪರ್ಟ್‌ 12307 FKTS 


[ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ .ಖೇಶ ಶೀರೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮೀ. 4.00, ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ. 


ಚಿತ್ತಾಪೂರೆ' ಉಪ-ವಿಭಾಗ 


೩6ಂ 


ಹೊಸೆ ಕಾಮಣಾರಿಗಳೆ ಒಬ್ಬ | 975.85 649.6 
ಸತಂ ಎಧಾಗದ ಇಷ್ಟ $78.47 652.31 
ಸುರಪೂರ 'ಯಾದಗಿರ ಜಲ್ಲೆಯ "ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿಪೆ ನಗನೂರ 5.83. ರಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ. ಬಾರ್ಡನಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ. 
(ಮರೆಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ) 
ನಟ್ಟ. ಮಂದುವಕದಾಮಣಾರಿಗಳು) ಕಕತ Er 
ಸುರಪೂರ 'ಯಾದಗಿರಿ ಇಲ್ಲೆಯ'ಸುರಮೆರ ತಾಲೂಕನೆ ಹುಣಸಗಿ - 2೦೦68 150.40 
'ನಾರನಿಯಣಮುರ. ರಸ್ತೆಂಂದೆ : ನಾಲತವಾಡ ತೂಲೂಕನ 
'ಬಾರ್ತರೆ . ವರೆಗಿನ. ರಸ್ತೆ (ಪಾಯಾ ಮಾರನಾಳ. 
'ಜೋಗುಂಡಬಾವಿ. -ಎಣ್ಣೆವೆಚಗೇರಾ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. ೦:೦೦ 
[ರಿಂದ 2.೮೦ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಸುರಖೂರೆ' ಯಾದ ಇಲ್ಲಯ 'ಸುರಪೆರ ತಾಲೂಕಿನ'ಹುನಗುಂಡ - 4259 289 
ಸುರಪುರ ರಸ್ತೆ: ಕಿ.ಬು. 1೦೦.೦೦ ರಿಂದೆ ಇಡ.೦೦ಕ ವರೆಗೆ 
'ರಣ್ತೆಣೆ ಡಿವೈಡರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (ಕೆಂಭಾವಿ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಣ್ಲ) 
ಇಷ್ಟು (ಹೊಸ್‌ಕಾಮಗಾನಿಗಪು) ೬ ಅನರ.27 Kx 
270 ಆಂ 


[oes 


ವಿ 


PTT ಪಾಡ BE 
| ಅಜಾನೆಯೂರೆ ರ್ತ 8.೮ “೦೦ ರಿಂದೆ ೫೮೦ ರವರೆದೆ | 
| | ಸುಧಾರಣೆ. Fi | 
f 
ಜಾವಾ ನಮಾನ್‌ ಮರರ್‌ ENS § 
& ಇಟ್ಟು. (ಪಹಾಮೊರ ತಾಮೂಕ್ರ? ತರಂ.78 283.69 
ಯಾದಗಿರಿ” ಯಾಡನರ ತಾಬ್ದಾನ `ಮುದ್ಧಾತ ಹಡಗವವ್ರಾ ಜ್‌ A | 
ಲೆಟ್ಟಿಯಿಂದ :ವಿಶ್ಞಾಸಪೂರ ಕಿ.ಮೀ ೦:೦೮ ದಿಂದ 130 | Sli 
[ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
2 El 
= ಯಾಗ ಹಾಡನರ ನಾನ ಇಟಾವಾ ನಾನ ಇಷಾ 
'ತಿತಂಚಾವರೆಗೆ 8.ಮೀ "೦.೦೦ ದಿಂಡೆ 2೦೦ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ pop pe 
ಸುಧಾರಣೆ 
[7 | ಒಟ್ಟು ₹ಯಾಡಗಿಕ ತಾರ್‌ ಗಾ ೧೦3.೦೮ ಷ್ಟ 
ಇನ್ಸು ಯಾದಗಿರ ಫಾ | ಅಂಂರರ 6255 N 
7 'ಮಂದುವರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಣ ಣ್ಣ ಸಂ 
TF ಫಾನ್‌] pre | 
ಸ — 
ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು ೨8238 ಅವರರ 
ಸ್‌ 'ಔರಾರ್‌ 'ಔರಾದ ತಮನ ಡಗಾಂ ತ್‌ ವಣ ಕತ್ತ Ex ನಡಸ ಕಾಮಗಾಕ 
ಆಲೂರ (ಕೆ). ಭಾ ತಾಂಡಾ. ಥಾುವರಾ ತಾಂಚಾ 5 ಮೂಣಗೊಂಡಿಬೆ.ಬ! 
ಹಾಗೂ ಬಾಮಲಾ ಘಾಂಡೆಕ್ಷಿ ಕೊಡು ರ್ರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಕಿ ಜಲ್ಲು 
ಬಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಕ ನಾನಾರ ಎಣ] ರ CC | 


ಮ 


ಕರಾಡ ಸನನಾನ ನವನ ಹಾತ್‌ 
ಏ,38 ಗಿಂದ 6.2೦ವರೆಣೆ ಸುಭಾರಣಿ. 


ಕರಾಡಾನ ಪನ ಪಾಷಾ 
'ಕೆ.ಮಿ. 2ಆ.5೦ ದಿಂಟೆ ಡಲ 7೦ ಮತ್ತು ಆ.೦೦ ದಿಂದ 
36,೦೦ವೆರೆಗೆ.ಸುಧಾರಣಿ, 


[ OO ನ್ಟ EST TTC 

ಹಿಟ್ಟು) 32907 219.28 
Fs | ಷಾನ |ಪಹನಾವಾರ ನಾನ ನಡವ ಪಾನ 55ರ TU 1 
'ಹಳ್ಳಲೇಡ(ಜ) ರಪ್ಟಿಯ ಕಿ:ಮೀ. ೧.೮೦ ರಿ೦ದ 3.೨೦ ವರೆಗೆ 
ರಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಉಾಮಗಂರಿ. 


ರ 


Se  E ಮ ಬ i R 
5 ಪುಮನಾವಾನ [ಪಹನಾವಾಷ ನ ಮೊಡಗೂಳ ಗ್ರಾಷಕ್ಗ ಕಾಹ f ರರ KE 
ಸಿ.ಸಿ:ಲೆನ್ನೆ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
6 | ಪುಮನಾವಾತ|ಪುಪನಾಪಾರ ತಾನನ ನಾಪನಸ ತಾತ್ಯ HET ರ A 
'ಫಾಟಬೋರಳೆ-ಗೊನುಳೆ: ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೊಡು. ರೆಸಿ 
[ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
7 ಪುಷನಾವಾಡ್‌|ಪಪನಾವಾಡ ತಾನನಾನಾನನಾಡ್‌ ರರ ಕಷ 548 
(ಆ.ಎಸನಿ. ಎಸ್‌.ಜೆ). ದಿಂದ ಉಚಬಾಳೆ-ಹೆಳ್ಳಪೇಡ (ಐ) ಹಲ್ಲಾ 
[ಮುಖ್ಯ ರೆಯ ವರೆಗೆ ರ್ರಿ ಪುಧಾರಣೆ 6ನಮಗಾರಿ 
ಸಿಟ್ಟು 2492೭ 166.5 
8 ನಸವವ್ಯಾನ ನಸವಾರ್ಯಾನ ತಾವ ರಾರಾ ಸ್‌ ಪಪ ರಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಯಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.ಬ! 
ಇಕಿ ಚಲ್ಲು 


ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


L | el —— 


5 [oe 


ಈ ನನನ್ಯಾನ ನವ್ಯಾ ತಾವಾನ ಯರಾಡನ ಮದ ಎಘ್‌ನಿ- ಇರ ಕರ ಇಾವಾಗಾರ 
[ಹಿಣಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 'ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.ಬ 
ಇಕಿ ಜಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
15 ಎಸಪಾಲ್ಯಾನ|ಬನೆವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮಾನ ನೆರ ತಾಂಡಾಕ್ಷಿ 23.87 2887 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ.ಬ 
“ನಕ ಅಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
Ml) 
Ki ನಸಷವ್ಯಾನ ಎನಪ್ಯಾನ ತನನ ಧಾಮುಕಮತ್ಳ ಪೂಡುವ್‌ರಸ್ತ | 48.26 ಸನಕ ಾಪಗಾರ 
ನಿಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೋರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ:ಬ: 
ಸಾಕಿ ಬಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಸಣ್ಣ 7 ಷಡ 
[1 ನನಾ |ನಸವಾನ್ಯಾವಾವ ಪಾನಾಷಾರಡೆ) ಕತ್ತಯ ಇಪ. ನತ [ra | 
'೦.೦೦.ರಿಂದ ೦,5೦ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ: ರಸ್ತೆ 
ವಿಭಾಜಕ. ಅದಿ ದೀಪಗಳು ಅಳವಡಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ) 
MS | — 
ET] ಇನಪಳಲ್ಯಾನ |ಐನಪಕಲ್ಯಾಣ ಸಾಮೂೂಸ ಮಂಗಳೂರು ಇಡಕ್ಳಕೊಡುವ | 100೦೦ ನಂ.೦೦ 
ರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ES | 
213.03 17.64 
| ಸಣ್ಣ] 26635 ಇರ 
IW ಭಾಣ್ಲ [ಭಾಲಿ ತಾಲ್ಗೂಕಿನ ರಿಮತೀರ್ಥಿವಾಡಿ-ಟಕಲಚೆಂದಾ- 
[ಮರಲರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 1:6೦ ರಿಂದ 2.80. ಬರೆಗೆ ೮.8೦ ದ.8೦ 
ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ 
—— —- 
ಇಷ್ಟ 58ರ 5.80 
1 ಭಾಜ್ಯ [ನಾಷ್ಠ ಕಾಮಾನ್‌ ತೂಸ್ಟಾ'ನರದವಂದಗ ರಸ್ತ 
[ಇ.೮೦ ರಿಂದ 6೦೦ ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಅಕರಣ ಡಾ2೦ ಪ್ರಹರ. 
iW ಚ್ಟ 64.30 
a] 24೦.೦೦ 60.00 
Fj 'ಮಂಡುವಕಪ್‌ ನಾವಾ e225 ಧರಂ 
ಇ ಘಾಸನಾವಗಾಕಳ ಸ್ರ] ರರ ಆತರಿ.೦ 
ಬೀದರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು) 1098.44 732.30 
ಮಾಡುವ ಾಮಣಾರ ಬ | on Ho71 
ಹಾಸ ಾವಗಾರಿಗಳ ಬಣ | 330777 270161 
ತಲಖುರಗಿ ವೃತ್ತದ ಒಟ್ಟು ಅ.58 23S 
-T i 
Ep) 'ಸರಡೂರು 'ಸಾಷಾರ' ತಾರಾ ಸಾವರ್‌ ಪತ ಆವ $83 
ಚೋರನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳೆ ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋಸಿಗೆಕೆಟ್ಸ 
ಸಿಮೆಂಬ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ. ನಿಮಾಣ 
ಒಟ್ಟ 6819 65.19 
) ನಾಡಾರ್‌ ಸಂಡಾರ ತಾಮಾಷನ್ಣಾ ಪಾಸ ದರೋವ'ದ್ರಾಮಡ' 16255: ನರನ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ' ನಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
[ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಸಂಡೂರು'ತಾಲೂಕನ ಒಟ್ಟು 23೦78 1೮36ರ 
'ಸಹಷ್ಣ ತಾರಾಪ": 


ಗಕಂ15 


ಡಸ ನ 7 
'ಸೊತಿಟಿಹೂಳು (3) ತೆಂಚೆೇಷಾಳು (4) ಪ.ಎಂ.ಸೊಗೊರು 
ಹಾಗೂ (೮ ಅಗೆಸನೊರು ಗ್ರಾಮಗೆಕೆ ಎಸ್‌ಸಿ. 
| 'ಕಾಲೋಂನಿಗಳ್ಷ ಸಿಯೆಂಟ್‌. ಹಾಂತ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೊ 


[ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ 


|ಹೆಯೊಹಳ್ಳ ತಾಲೂಕು ಅಡವಿ ಅನಂದಬೇವನೆಪಳ್ಳ 
(ತಂ.೦೦).. ಚಿಲಗೋಡು(30.೦೦), ಅರಲಹೆಳ್ಲಿ (2೦:೦೦) 


al: 


4 f | & | 
l ಪಬೊಪಳ್ಳ | ಫೋಗಟ (ಡ೦,೦೦) ಮತ್ತು ನಂದಿಸರೆ (37.68) ಕತ ಧಗ 
'ಗ್ರಾಮಣೆರಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ'ನಿಮೋಳಾ: 
8 | ಹೊಸ ತಾಮಗಾರಿಗನು ಒಟು ಮೊತ್ತ 7ರ [ poy 
fi ಕೂಢ್ಗಿಗಿ ತಾಲೂಕು 
ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಟೂನು ಕುವ್ಬಿನನೆರೆ ಗ್ರಮೆದೆ ಎಸ್‌ಸಿ 
1 ಕೂಡ್ಲಿಗಿ. ಕಾಲೋಣನಿ ಹತ್ತಿರ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಸಿ ಆರಂ ಅಲ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
pO ಇರಿ ಇಅಪಂ 
r [ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕು ಏರುಪಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ | 
ತಾಲೂಕು ವಿ: ಗಿನ ಪ್ರಿ 
2 ಕೊಡ್ಡಿಗಿ if 28.೦೦ 16.67 
ಕಾಲೊಲಿಯಟ್ಲ” ಸಿ:ಸಿ:ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಲ. 
RS Lend] 4 
ತ ಕೂಡ್ಣ [ಕೊಡಿ ಆನಿಲೂತು ಚೌಡಾಯರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌.ಸಿ pe 16.67 


[ಕಾಲೆನಿಯಲ್ಲ' ಸ.ನಿ ಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
T - — _—— od 


'ಕೊಡ್ಡಿಗಿ ತಾಲೂಕು ಚಕ್ಕಯೋಗಿನೆಲ್ಳ (್ರಮದ ಉಣ್ಣೆ ಕೈ 


# ಕೊಡಿಗೆ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿರ ರಸ್ಲಿ ನಿಮಾಣ. id i 
ಸ ಸ 
[ಹೊಧ್ಗನಿ ತಾಮಾತು ಪನನನಪ್ಯ ಗ್ರಾಮಪೆ ಎನ್‌ A 
೫ ಸಾಲೋನಿಯಥ” ಪಿ. ರಣ್ತಿ ನಿಮಾಣ. ಸಂರ 16.87 
ಡಗಿಯ ಪಡೇಂ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಢನಾರ WN 
6 ಮುಲದಿಸಿಂದ ಚಲುವಂದಿ ಚಂಧ್ರ್ಞನ! ಮನೆಯವೆರೆಗಿ ಡರ೮.೦೮ 23.ಆಆ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಣ್ಲ" ಸಿ.ಸಿ.ರೆಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
'ಶೊಡ್ಡಿಗಿ ತಾರು ಅತ್ರಿಕಹದ್ದ ಗ್ರಾಸುದ ಎನಾನಿ g ] 
1 ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಗ ಸಿರೆ 4 16.76. | 10.00 
ಡೊಗ್ಗಿ ಾಲೂಕು ಪನುಮನಪಳ್ಯ ಗ್ರಾಮಡೆ ಎನ 
ip ಕೂಢಿಗಿ ಟೊಟನಿಯಲ್ಲ? ನನ ಲೆ ನಿಮೋಲಣ. Les mi 
rt ಹ Ro 
ಹೊಡ್ಲಿಗಿ ತಾಬೂಕು ಬಂಡೇಬಸಾಪರ ತಾಂಡ ಯದ r N 
iz ನಾಢಿಗಿ 1ನ ಅಾಲೊೋನಿಯಲ್ಲ? ನನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. is RE 
'ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ಸಾರಂ | ಬರ | 
2೦೬-19 ನಃ ಸಾಅನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು | ಭಿ 
ಮೊತ್ತ 
IE ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ' 240.೦೦ 160:00 
ಪ್ರ ಮೊತ್ತ Fl _ 
A} Se 
& 2೦ ನೇ ಸಾಲನ ಹೊಸ ಜಾಮಗಾರಿಗತು 
ಹರಚನಪಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಯು ಹರಪನಪೆಳ್ಳ ಪೂಬಸ್ನರು ಕಣ್ಗೆಲಪಟ್ಟ i 
A -- ಮಂಣ್ಯ - ಈೆಚೆಗೆಣ ರೆಸ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಬಂಡ್ರಿ. ಬಂಡ್ರಿ ತಾಂಡೆ. _ 
L ಸರಪನಪಳ್ಳ [ಹಲ ರಟ್ಟೆ ನೂ: ಆರಂ ೦ಂಡ 1.57ರ ಪರೆ |. ನ5ನಂ | 70೧೦ | 
164 ಅಣವ್ಯದ್ಧಿ. ; 
kl 2]: - 
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|ಪೆರಪನಹಳ್ಳ ತಾಲಸ್ಷತು ತೆಆಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂಡೆ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ -. 
ಪರೆಪನಹಳ್ಳ |ಚ. ದಾಬಾಖುರ ರಸ್ತೆ" ವಯಾ ಯಡಿಷಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1274 ೨816 
೦.೦೦ ರಿಂ 6:೦೦ ರೆ ವರೆಗೆ ರನ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ: 


[O 


Err [Su 
'ಹಡೆಗೆಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು T 
'ಹೆಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಲಿ ಮಾಗಳ 

4 ಈಡಗೆಲ ಹೊಳಲು ದಸ್ತೆ ( ಕಿಮಿ 650 ದಿ೦ದ 8.20 127 ier 
8.ಮೀ ವರೆಗೆ? ಅಬಿಷ್ಯದಿಪಡಿಸುವುದು 

208-19 ನೇ ಪಾಜನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಕು ಒಟ್ಟು. poe 0 
ಮೊತ್ತ 
'ಹೆಡಗಲಿ ತಾಲೂಕು ಹಿರೇಕೊಳಚಿಯಿಂದ 
ಬಂಡಿ ವಯಾ ಕೆ.ಕೆ.ತಾಂಡ ರಸ್ತೆ ; ಈ 
ಹಡಗ ರಗಡ 10476 


'ಆಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (8.ಬೀ. 3.5 ರಿಂದ 
'ಕಿ.ಮಿೀ೬7.5 ರವರೆಗೆ } 


———— 
ಷರಿ 480ರ 


[ರಾಯ ಕ್ರ ಅಮ್ಯಾಗತರನಂಡ 
'ಹೋತಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. ೩೮೦ 
ರಿಂದ 17ರ (ಆರ್‌.ಯು:ಜ) ನಂತರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


E ನಾತ ರಾವಾ EE EEE 
(ಗ್ರಾಮೀಣ) ವಯಾ ಚೆಂದ್ರೆಬಂಡಾ, ರಾಯಚೂರು-ಸಿಂಗನೋಡಿ ಕೂಡು 
ರಸ್ತೆ (ಜ.ಮು.ರುರಸ್ತೆಯ 8.ಮೀ. 3೦೦ ರಿಂದ 
4,೦೦ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಿರ್ಮಾಣ. 


8೦.೦೦ 
0.63 
= ಹಾಸ ಹಾನನ `ತಾಮಾನ ಉದ್ದಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಸ ಕತ್ತೆ ರರ 4೦೮ 
[ಹಾಗೂ ಚೆರೆಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
F) ಮಾಸ್ವ [ಹಾಸನ ತಾರಾನ ನಂಜರಾ ಗವನಾ ಸಾ| ರಂ ಇನ 
[ಹಾಣೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 
4 
3 ಹಾಸ [ಪಾಸ ಸಾನಾನ ಸುದ್ದ ಸಮದ ನನ್‌ ತ eT] 
[ಹಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 
3 ನ್ನ ಮಾನವ ನಾಮಾ ನರಾನನನ್ನ ಪದಾ ನ್‌ ಕಾ 
'ಹಾಣೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಇ ಹಾಕ್ಸಿ ಮಾನವ ನಾನ ಪೂಷ್ಠಾತ ನಾಷುಡ್ಗಾ ನಸ ನತರ 533} 
|ಹಾಗೊ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. _ 
71- ಮಾನ್ಯ ಹಾನ್‌ ನಾಸ ಮನಾಗಕ್ದ ವಾ್‌ ಇರರ ಸನಕ 
[ಹಾಗೂ ಜರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಕ EY ಹಾಸನ ತಾಎಸಾನ ನಾನಾನಾ ಸಾವಾಸ ರತ [ys 
[ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಸಮಾಣ. 
s Eo ಹಾಸನ ಸಾಲಾ ಇನ್ಲಾರ ಸಾವನ ಇಸ ಇನ ಸರ 
ರಾಯಚೂರು (ಗ್ರಾ [ಹಾಗೂ ಜರೆಂಡಿ ನಿಮಾಣ. 
f _ 
ರ Eo 'ಹಾನನ ಪಾರಾ ಸಾವರ್‌ ಸವರ ಸಾ 2ನ px ಪ್‌ 
ರಾಯಚೂರು (73). ! ಕಾಲೋನಿಯೆಣ್ಣ ಸ.ನಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ. ಚರೆಂಡಿ ನಿಮಾಣ. 


1 
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— Uo 


% ಹಾಸ ಮಾನನ "ಲೂಸ ಮಾನ್ಸಾ "ET TUS 
ಶಾಯಚೆನರು (79) 1ಎನಸ್‌ನಿ.ಹಿ. ತಾದೋನಿಯಕ್ಷ ಸಿ.& ರೆನೆ ಹಂಗೂ ಚರಂಡಿ | | 
ಮಣ. | 
2 | 'ಮುಂಡುವಕಪ ಕಾಮಗಾನಿಗಹ ಇಷ್ಟ] HE 
| ಹಡ EC 7 
'ಉಾಯಜೊರು (ಗ್ರಾ) 
[ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೊಂನಿಗಳಲ್ಲ ಸಿ.೩. ರೆಸ್ತೆ ಹಾಗು ಚರಂಡಿ 
'ನಮಾಣ, 
{ i 
Fl 'ಮೂಸ್ಟೆ' ರಾಯೆಚೊರು ಜಲ್ಲೆ ಮನನ `ತಾಮಾನ ಹವಾ 15178 + ಕನಡ 
[ಹಾಗೀರಪನ್ಮೂರು. ಖರಾಖದಿಸ್ಸಿ ಮುದ್ದನಗುಡ್ಡಿ, ಮೋತ್ಸಾಳ, 
'ಜೀಸೂರು. ತಡಕಲ್‌, ಉಟಕೆನೂರು. ಹೀರೆಪೊಟ್ಟಿಕಲ್‌, 
[ಹಾಡೂ ಧೋತರಬಂಡಿ ಲಯುಗಳೆಣ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 'ಜಾತ | 
'ಕಾಬೋಂನಿಗೆಳಟ್ಟ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
1 EC ರಾಯಪಾರು `ಎನ್ಗ್‌ ಮಾನ ಸವಾ ಪಾವಾ TE ಇರರರ 
ಮಸ್ಯಿ [ವಿಂದ ತೋರಣದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಪರಿಶಚ್ಣ ಜಾತಿ 
[ಕಾಲೋನಿಗೆಳಲ್ಲ ಕಿ.ಮೀ, ಅ.೮೦ ೮೦ದೆ ೦.೦೦ರ: ವರೆಗೆ 
"ಲತ್ತೆ ಸುಧಕಿರಣಿ. | | | 
R 
& ಭಾ ಸೊಸ ಕಾವಗಾಕ ಎಪ್ಟನ] `ಇ66ರ ರನ 
ಸಬ್ಜಿ ತಾಮಗಾನಗ ಪ ನನರ BF Ja ಈ 
3 ಶೇವಡುರ್ಗಡಾವದೇರ್‌ ಸರಾ ಇರ 25523 
[ಕಾಲೋನಿಯಟ್ಣ ಸಿ.ಸಿ ಲಸ್ಸೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಪ್‌ ಹೊಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ದ] 8ನ ET] 
ಸಟ್ಣು"ಕಾಪಗಾಕಗ 1 ಸತ.65 28825 
a: ಸಂಧನೂರು ನ ರಧನೂಡ 'ತಾವನಾನ್‌ ತಡಾ ಗ್ರಾ ವವ [| 
[ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ, 
PETE SRE RRR CITT TTS SET ್‌ 
ಕಾಲೋನಿಯಟ್ಲ ಸ.ಸಿ:ರಸೆ ಮತ್ತು ರಂಡಿ ನಿಮಾಣ 
ಶಂಮಗಾರಿ. 
8 ಸಂಥನಾರುನರಡನೂತ ತಾಬಾನ್‌'ಪಾಸ್ಠಾ ಸರ್‌ ಸ್ರಾವ [Sa 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋಸಿಯೆಣ್ಣ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
[ಸಿಮೂಂಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
4 ಸಿಂಧನೂರು ಪ್ಯೂ ನಸ ಇನ್ನಾಹ ಸಾಪ ಇನ ಕರ ] 7 
ಮಸ್ಸಿ 'ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
3 ಸನತನಾರುಮಸ್ಯ-ಸಾರನಾನ್‌ ನಾಡವ ಸ್ವರ ರ 880೦ 
ಮಸ್ಟಿ ಕಾಲ್ಯೋನಿಯಲ್ಲ ಸ:ಸಿ.ರ್ಟೆ. ಮತ್ತು. ಚರಂಡಿ ಸಿರ್ಮಾಣ. 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
'ಮುಂಡುವಕದಸಾಮಗಾಸ ಪ್ಯಾ] ನತ ExT 
| | ವ ] 
ಸಿಂಧನೂರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಪ್ಣು- 5ತ8 53ರ 
ಅಂಗಸುಗೊರು ” 'ನಂಗನಗೂರ ತಾಮೂನಸನುವುನಗಡ್ಗ ಸಾಪ Cor 
(ಎಸ್‌:ಸಿ. ಪಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ನಿ.ನಿ. ರ್ತೆ ನಿಮಾಣ 
'ಕಾಮಗಾಡಿ ಮಾಡುವುದು. (ಇ.ನಂ.8೮157} 
fre ಅಂಗಸುಗೂರು  [ಆಂಗಸೌಗೊರು ತಾಮನನ ತವಲಶನ್ನ ಗ್ರಾಪನ ಘಾತ Kr ಅಡ್‌ 
'ಕಾಲೋಸಿಯಲಟ್ರ' ಸಿ.ಪಿ. ಪ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
'ಮಾಡುವುದು.(ಇ:ಸೆಂ:36174) ! 
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1 ನನಗಹಗಾಹ ನಂಗನಗಾರು ತಾರನಾನ ಪಾಗ್ರಾಮದ ವಾರ್ಡ್‌ನ ನಕ ಕಕ 
ರಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ: 
[ಮಾಡುವುದು.(ಇ.ಸೆ೦.ಅ೦೮ಲ್ಲ) 
USSD Too ಠಾಮಾನನ ಎನನಗವ್ದಾ ಗ್ರಪುದ ಘಾನ ಸಾಕ EX 
ಹಿಯೆಲ್ಲ. ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಾಡುವುದು.(ಇ:ನರಿ.8499೦) 
[ 'ನಾಗನಾಗಾರು ನಂಗಾ ತಾಮಸ ಗಾನವಾಣ್ಣ ತಾಂಡಾ Ex pT 
ಗ್ರಾಮದ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ. ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು (ಜ.ಸಂ:೫4984) 
F 3 SD ನನಗನಾಗಾರ ತಾಮೂನ ಹಾನಫಾನ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ | 53 ಷ್‌ 
'ಭೋಪಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ನಿ.ನಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ಕಾಮಗಾರಿ 
'ಮಾಡುವುದು.(ಇ.ನಂ.86175) 
2 ನಾಗಸಗಾತ |ವಾಗದಗೂಡ ತಾರನಾನ್‌ಭೋಪುರ್‌ರಾಂ ಗ್ರಾಮದ 435 £2 
'ಭೂವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
'ಮಾಡುವುದು.(ಇ.ನೆ೦.86176 
[) ತಕಗಸಾಗಾರು ನಗಹಣಾರು ಸಾಮಾನಕಾಡಲವರಡಾ ತಮಗ ಇ 
ಐಡಪ್ರ ವಡ್ಡರ: ಮನೆಂುಂದ ದುರಗಮ್ಮ ಗಡಿಯವರೆಗೆ 
ಪಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ. ಕಾಮಗಾರಿ 
'ಮಾಡುವುದು(ಇ.ಸಂ.ಆ೮ಂ೦ಲ). 
Ul 
'ಮುಂಡುವಕದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇಷ್ಟಾ 48.53 pC 
7 'ನಂಗನಾಗಾಡ ಕಂಗನಾ ಕಾಮೂನ ಆಕಷಾಕ ದಂದ ಇಡವಭಾಔಿ ಇರರ ಇರರರ 
ಕಿಮೀ ೮.೦೦ ರಿಂದ 'ತ.೦೦ ರವರೆ'ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
[es -ನನನಾಗೂರು |ನರಿಗದಗಾರು ಕಾನೂನ ಯರಡೊಣಾ ರಂದ ರ 
[ನವಲಕಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಉಂ ಸಲ್ಲಸ್ಕಪುರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
ಟಭವೃದ್ಧಿ ಪೆಡಿಸಿವುದು. 
FJ ನಂಗಪಗೂಹ  |ನಂಗನಗೂರು ತಾಮಾಕನ ವಾರಾಪುರಕ್ರಾಸ'ಜಂಡ KEY 2438 
/ ಕವಿತಾಳ ವಯಾ: ಅನ್ನರಿ ಕಿಮೀ ಣ.೦೦ ರಿಂದ 10:60 
ರೆವರೆಣಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
[NE ಂಗಸಗನರು `ನಂಗಪುಗೂರು ತಾಲೂನ ಮಸ್ಥ ಕ್ನೇತ್ರದ ಬಸ್ಲಾಷುರ KT] ET] 
ಮೆಸ್ಸಿ 'ಅಂಕಪದೊಡ್ಡಿ. ಉನ್ಸಿಹಾಳ ಮಗಳಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹೊಸೆ ಕಾಮೆಣಾರಿಗೆಕ ಇಟ್ಟು:-| ` 2೦3.೦1 ೫946 
'ಅಂಗಸುಗೂರು ಕಾಮೆಣಾರಿಗಳು' ಹಿಟ್ಟು 3464 227.69 
'ಸನನಡುವರಡ ಕಾವಾ ಇಷ್ಟು] 209.೨೮ 20ಡ.6೮ 
T ಹೊಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಎಡ] ೦೮ O49 
ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಬು[ 6೨3 ಇಂಡ೦7 
RK ಗಾಗಾವತ `ಪಧಾನಸವಾ' ಕಾತ್‌ `ಗಂಗಣಾಷ3'` ತಾಲೂಕಿನ 
"ಆನೆಗುಂದಿ ರಸ್ತೆಬಂದ ಸಿ್ದಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ 
1 ಗಂಗಾವತಿ  |ಸೂರ್ಯನಾಯಕ ತಾಂಚೆ ಕಿ.ಮೀ ೦೦ ರಿಂದ'.೦೦, ಕಿ.ಮೀ | 64-62 43.೦8 
[ರಪರೆಣಿ ' ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು. ಡಾರಬರೀಕರಣ. 
el 
'ಗಂಗಾಪತೆ ತಾರಾ8ಸ ಇಡ 64.62 43.08 
ಗಾ ನಮಾನ್‌ ಷಾ ನಾಂವಾ ವ್ಹಾಮಾ 
a ಕೊಪ್ಪೆಳ [ಮು್ದಾಬಳ್ಯ ರ್ತ ಕಮೀ. ಅ.7೮ ರಿಂದ 67೦ ರವರೆಗೆ ರನ್ತೆ | 29.38 86.26 
'ಅಭವೃದ್ಧಿ 
[ನಾ ಪವನನ ವನವಕ್ಳಾರ. ತಾಳಕನಾಷಾರ ಮತ್ತ 
a ಕೊಡಲ |ಯಲಮುಗರಿ: ಗ್ರಾಮಗಳ” ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ: ಶಂಕ್ರಿ | 46,೦೦ pe 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
L 
ಸಾನ್‌ [sss | os 
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WEE 
[es ನಾಮಾ ವಾಸ ತ್ತ ಇರ If KS ESSERE) 
87.೦೦ ರಿಂಧೆ 45೦೦ ರೆ ಷರೆಗೆ (ನಿಲೋಗಲ್‌! | 
ಕುಚ್ಣಗಿ ಪಕ್ಷನಯಗೂನ-ರಾಂಷುರು) ರೆ ಅಗಲಂಕರಣ ಹಾಗೂ | ತಡಿ; | ಲೂ 
} 'ಡಾಂಲರೀಕೆರಣ ಮಾಡುವುದ. | 


| - ಸಾಹಾ Er 

೫ ರಾ 'ರಪಾರ್ಗಾ ನಾನ್‌ ಹರನ ತನ್ನತಾಷ Tr 

'ಎಸ್‌.ನಿ. ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. ೦೦೮ ರಿಂದೆ 

30೦ ರವರೆಗಿ ರೆ ಸುಧಾರಣೆ. ದರಿಕೊಟಗಿ- 

5 ಯಲಖುಗೂ  ಮಖಕನೆಮುದ್ರೆ ರೆಸ್ತ:8ಿಮೀ. ೦.೦೦ ರಿಂದ ಏ.75 ರವರಿಗ ರಣ್ಷೆ| ತಲ 2೬7.69 

ಸುಧಾರಣೆ ಜಾಗೂ ಯಡ್ಡೋಣಿ-ಕಂದಕೊರು ರಸ್ತೆ. ಕಿರ್ಮಿ. 
[೨.೦೦ ರಿಂದ ೮೦ ಈವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


p 


ಯಿಿಲಖುರ್ಗಾ ತಾಲೂತಿನೆ ಸವ್ಯ ಳೆಲ 2ಡ7.59 

rf ತಘಾದಾಾ ಅಣಕ 6ರಫಪ3 
[ ನ 'ಮಾವಾಾಡಾನಾನಾನ ನ್ಟ" px ] 

rn ಹೊಸಾಮಗನ ವಷ್ಯ IN ಇಡಿರಿ 609.28 
'ತೊಪ್ಪಢ ಎಫಾಗದ | ನರ PE ¥; 

42848 ವಟಗೂ32 


332 2310.86 


ನ್‌್‌ 


ವಿಶೇಷ ಅಭವೈದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ -. .ಎಸ್‌.ಪಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜ: 
7 NT] [ಅಳಂದ'ಕಾಲೂನ 'ನತಂಡ- ಉಮರ್ಗಾ ಮುಖ್ಯ p 63ರ EX] 


ರೆಣ್ಷೆಬಂದ ಸಾಲೆಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಕಮರಿ ಕಿಮೀ ೦:೧೦ ರಿಂದ 2.೧ ರಪರೆಗೆ. 


FY ಆಳಂದ ಕರದ ನಾನ ಪಗಡಗ್ರಾಪರ ತಾನಷ್‌ಮನ್ನರ ¥- ₹57 Ks 
'ಮನೆಯುಂದ ಟರಅಂಗೇಪ್ಸರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


[ ಳಂ ಇವನಾ ಮಗದ ಸ್ವಡವವಾರ್‌ ಪಾಸ ಕಾ] 'ದರರರ 
[ಮನೆಯುಂದ ಕರಿಬಸಖೇಸ್ಟರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 
ನಿಮಾಣ, 


CT 


— ಕಾಕನ ಕಾಮಾನ್‌ ನಾನ ಪರ್ನಾನಷಾಕ ಇಪ ST "| 
'ಮ್ಯಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಈಶ್ಚರ ಸಗರದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಳ್ಟಿ 


ನಿಮಾಣ. 
L | ಎ 
5 ಕಮರ | ಕಲಮರಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಾರ ತನಾ 5ರ 55 — 
ನಗರದೆ ಪಪಂ ಬಡಾವಣಿಯೆ ಒಳ ರ್ತಿಣಳೆ ನಿರ್ಮಣ. 
H 
[3 ಕಲಬುರಗಿ | ಶರಇ"ತರಸಗ ಗ್ರಾಪದ ಪಪಂ ನಡಾವನಾ ಯ ಎ ನನರ ನರಕ 
ನೀರ್ಮಾಣ: 
§ ST ~] 
7 'ಕೆಲಖುರಗ: 'ಕಲಖುರಗಿ' ತಾಲೂಕಸಿ ವಾರ್ಡ ಸಂ23ರ ಹೊವರ್ಣಾ BM 654 | 
ನಗರ. ಜೋಡ ಹನುಮಾನ ದೇಪಸ್ಥಾನಡೆ ಎಚುರುಗಡೆ 
[ಚರಂಡಿ:ನಿಮನಂಣ: ಸ | | 
[s. : | | 
ಹಟ್ಟು 3೦.4 54 
1 K } 
ಇನ್ನಾ SH 
3] ಅಘಜಲನೊರ 15) ಇಫೆಟಲಷೌರ ಕಮಾನ ಫತಾ ಗ್ರಾ ಮತ್ಪ 1 ರಜ EE 
'ಶಿವಹೊರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಅ' ಹೀಡಿಯಲ್ಲ ನಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
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(ಕಿ.ಮೀ 18೦ ರಿಂದ 4.0೦) 


[ಡಂಚೋಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ಉುಪ- 


7] ಬ) ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಫರೋಜಾಬಾದೆ | ಇಂರಪಸ ಇತನ 
[ನಾಲಾದಿಂಡ ಚೆೇತಫಿರೋಜಾಬಾದ. ವರೆಗೆ" ರಸ್ತೆ: ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಇಷ್ಟಾ io ರಕತ 
ಇ ತಾರ್‌ ಪಾವ ಕಾಮಾನ್‌ ರಾಷನಾರು ಗ್ರಾಮ 3'ಗುಡೊರೆ [ ಕರಕ 
(ಎಸ್‌ಎ) ಗ್ರಾಮೆ ಆ. ಮಲ್ಲಾ (ಅ) ಗ್ರಾಮ 4. ಹಲಗಡಲ. 
'ಗ್ರಾಮ 5. ಮಲ್ಲಾ (8) ಗ್ರಾಮ ೮. ಕಾಸೆರಬೊಸೆಗಾ ಗ್ರಾಮ 
7.- ಹರಸೂರ ಎ. ಜಂರಳೆ (ಜ) ಗ್ರಾಮ ೨. ಲಖನಾಪೊರ' 
[ಗ್ರಾಮ 10. ಪಚೇಸಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ೭ ಕೂಡಿ ಗ್ರಾಮ 1೭. 
'ಮದಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಕಾಲೋಸಿಗಳಗೆ ಸ.ನಿ ರಸ್ತೆ 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ: 
£2 ನಟ್ಟು. (ಕಲಜುರೆಗೆ ವಿಭಾಗ) ೫ 4ರ.08 
'ಮುಂಡುವಕದ ಕಾಮಗಾರಗಳ ಒಣ: ೦.೦೦ 
`ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು 46.08 
ಫನಿಬುಕಗಿ ಭಾಗದ ಬಲ್ಬು] sos | 
ಸಾದಂ ಉಪ-ವಿಭಾಗ | 
ಡರ ಡಂ ತಾಮಾಕಿನ ಳ್‌ ಪುಪ್ಠಂದಾ ಕ್ಷ ಸಾಕ 1334ರ FT] 
— ( 
ಬಟ್ಟು 33.40 68.93. 
ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂಪಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೌಡನಳ್ಳ 
ಚಿಲಟೋಳ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ೮ಸ್ತೆ ಸಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ ೦.೦೦ ರಿಂದ 45:೦೦: 4೮.೦೦ 
4,00) 
dl SE 
ಜಟ್ಟ 4೮.೦೦ ೩5೦೦ 
ಮ 
[7 [ಂಜೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂಪಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೌಡನಳ್ಳ ಮ್‌ 
1 ಚಂಚೋಟ 'ಗ್ರಾಮದ.-ರಣ್ಷೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಾಕಿ ಉದ ರಸ್ತೆ ಸಿಮಾಣ) ಜ.೨ ೮೦.೦೦ 


pM ಚಂಚೋಟ ವಿಭಾಗದ ಸೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸೇರಿ:ಸಣ್ಣ ತಾಂಚದ ಹಾಗೂ. | oe 
(ಕಾಗ) |ಕೊಡ್ಡಿ -ರುಮ್ಮನಗೂಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪಕ ಕಲ್ಪಸುಖೆ £ ¥ 
ರೆಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಓಟ್ಟು ಅ.87 ೮5ರ 
ಚಿಂಟೋಳ ಉಪ-ವಿಫಾಗ ಪಟ್ಟು 2೦4.87 136.58 
[ನತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲಾನ ಮಳೆಣ್‌ ಗಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. 
1 ಚಿತಾಹುರ ವ ಕ ted ಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ತಸ್ತೆ 404 4.04 
3 ನಿರ್ಮಾಣ 
404 404 
ಒಟ್ಟು 
ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಗ್ಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ T 
2 ಚಿತ್ತಾಹುರ [ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಿಂಜ ಸಾತನೂರ ಹಣಾಗಿವರಗೆ ರಸ್ತೆ | 6000 40.00 
ಸುಧಾರಣೆ 
1 
[ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಿಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ: 
'ಕಾಲೋನಿಯೆಂದ " ಎಸ್‌.ಹೆಜ್‌-125 (ಶಹಾಬಾದ 
ತತ್ತಾಪುರ ನ 10272 ಗ 
ಜತ್ತ [ಜೇವರ್ಗ) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗ ಪಸೆ ನನಿರ್ಮಾನ 2/2 $53 
ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿರದ 2.00 
ಸ 16272 5073 
ಒಟ್ಟು 
ಚತ್ರಾಪಾರ ಉಪಷವವಿಧಾಗ 
3 ನಾಗ 166.76 B17 
ಟ್ರಾ 
'ಪನಂಡುವರಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಇಷ್ಟು] ೨9.೦4 49.04 
`ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು | 4೮ರ.ಅ9 287.64 
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EL 


f ST CARE J ಸೇಡಂ ಎಫಾಗದ ಒಣ್ಣು/ ಪಂ5ಂ8 7 ಇಂಕಾ] 
[ ಸಾಕಾ ಮಾರರ ಇದ್ದಾನ ಸರತ ಇವಾ ವಾ ್‌ 
| [ತಪಪ ಎಸ್‌.ಆ ಫಾರ್ಡನಟ್ಟ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ. j 
Fi | 
ಹ : - _ 
{ | f ಒಟ್ಟು. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಣಾರಿಗೆಸು) ಇ! 17.68 ಸ 
ಕ್‌ ಾ ರರ ಎರಡ್‌ ಪು ಇಮಾ ಹ್ಯಾ 373 KR 
'ತ ರಿಂದ ಬೆದ್ದೆಲಮರಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಕುಪ್ಪಿ. ಬಲಶೆಟ್ಟಹಾಳೆ 
ಡೆ 8.ಮೀ. ಅ.೦೦. ರಿಂಚೆ 6.7೦ರವರೆಗೆ ರಸ್ತಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ | 
| ki H 
El RT —— 
| ಒಟ್ಟು. (ಹೊಸ ಕಾಮೆಗಾರಿಗ 252ರ |. 77.63 
ಎದ್ದ ಹುರಮಾಕ ತಾರ ತರಂ § 
a ಶಸಾಷಾರ್‌ ನ ಹಾಷಾರ ಸಾಮಾನ ನ್ಯವತಾಹ್‌ ನಾಮಾ ನಾ CCX |] 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5೬೦೦ ರಿಂಡೆ 12.೦೦ ರಷರೆಣೆ ಪಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ 
ನಿಮಾಣ: ie 
ರ ಕನಾಷಾಕ ನಾನ ಮಾನ್‌ ಹಾ Kx ನಕರ 
'ಹುರಸೆಗುಂಡಗಿ ಕಿಮಿ ₹9೦ ರೆಣ್ಣ ಸೇತುವೆ ನಿಮಃಣ } 
ಒಟ್ಟು. (ಶಹಾಮೊರೆ ತಾಲೂಕೆ) ₹04 20.69 
ಸಾಗರ ಹಾಡಗ ತಾವ ಪಪಾತ ನಾಡ ಹಾನರ್‌ 
[ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರೆನೆ ಕಿ.ಮೀ ೪2ರ ದಿಂದ $70 (50೦ | ಎಂ | ರರ 
'ಮೀಟಲ್‌) ರಸ್ತೆ ಸುಾರಣಿ. H 
ಇ `ಇಹಾಡಗರ | ಯಾನಗರ ಇವನಾಸ ಪಂಡಾ ನನನ ವಡ್ಳೊ 
'ಗ್ರಾಮಬವರೆಗೆ ಲನ್ತಿ ಕಿ.ಮೀ $೮೦ ದಿಂದ ೧:೮೦ ರವರಿಗೆ 019 73.46 
ಸುಧಾರೆಣಿ, 
7ನ sf Te] 7 ರ್‌ 
& ಸಾದರ ಇವಾ 1.66 
೯ [ನ್‌್‌ ಸಾನ ವಾ ji 
Fs & ಹಾದಗರಿ ಎವಾಗದ ಎಷ್ಟ $ 
F ETERS ETT NEN ETT) EX) “| 
'ಮೀ. ೦.೮7 ದಿರಿಡ ಒ೦೮೦ವಡರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ: 
EE ಮನನ ತಾನನಾನ್‌ ಸಂಗಮ ಸುಡ ಕಸ್ತಹ ಹಾ ನರ ಡಂ 
೨.೦೦ ದಿಂದ ೧:೫೦ವರೆಗೆ ಕೆತ್ತಿ ಸುಧಾರಣೆ. 
Fe) ಔರಾದ್‌ ತಮನ ನಾನ ಸ S538 577 
'ಹಿಮಿ. ೦.೦೦"ದಿಂದ ೦.8೦ ಮತ್ತು 1೮೦ ದಂದ 
2:50ವರೆಗಿ ಸುಧಾರಣೆ: 
ಇಟ್ಟ ಸರಸರ 7 
4 'ಛಾಬ್ಯ 'ಭಾಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಸೆರಜಾಪಿಗಾ-ಆಳವಾರಖ ರಸ್ತೆ ಡಲ WS ಕಾಮಗಾರಿ 
'ಅಳನಂಯು ಗ್ರಾಮ ಮಿತಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಪಿ: ಕಂಲುವಿ ಮುಗಾಗೊಲಡಿಟಿ: ಲ. 
'ನಿಮೋ£ಣ ಹಂಗೂ ರಸ್ತ ಹಧಂರೆಣಿ ಕ್ರಸಂ: ಇಕಿ ಚಿಲ್ಲು 
ಪೂವತಸಬೇಕಂಗಿದೆ. 
ಕ ಘಾಷ್ಠ ನಾ TST 
೭3.೩೦ ರಿಂದ ೪44೦.6 ಷರೆಣಿ ರಸೆ ಅಗಅಕರಣ: 
| FETT TT 
s ಐಸಪಳಲ್ಯಾಣಎನವರ್ಯಾಣ ತಾನನ ಸವರಾಷಾರ್‌ ಇಷಸ್ಗ ಪಾಡ್‌ ಇರರ ರರ 


ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ ಕ್ರಸಂ: 


P23 


7 ಇಸಪಲ್ಯಾಣ ]ವನವಕಲ್ಯಾಣ ನನರದಿಂದ ಪ್ರತಾಷೂರ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. ಇರ್‌ ಇಕಿ 
[೦.೦೦ "ರಿಂದ ೦.೮೦ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಆ8ಕರಣ. ಸನ್ತೆ 
ವಿಭಾಜಕ: ಚಂದಿ ದೀಪಗಳು ಅಳವಡಿಸುವ, ರಸ್ತೆ ಅವ್ಯದ್ಧಿ 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಬ್‌' ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ (ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯೆಟ್ಚಿ) 
| 
4 _ 
ಒಟ್ಟು; 147,69 ೨8.46 
'ಹುಹನಾಪಾನ ಡೆ ಪಾಲನ ಕಾಡಬಾಳೆ. ಮಂಗಲಗಿ. ಸಕಕ Ex 
. 'ಹಳ್ಳಖೇತೇ(ಚ) ರನ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 3.2೦ ರಿಂದ 3.6೦ ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಈ 'ಪುಮನಾನಾರ | ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ತಲ್ಲೂರ ದಿಂದ ಚತೆಕೋಲಾ ಇರರ ಕರವರ 
165 8ರ76 
TF 537 37787 
377.28 25೬೮ 
27} [CT 
$ ಶಂರಕಂ CTT 
ET) 7 
EE ಇಡೆಂರ 6ಡ.ರ5 
ಧಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಣ್ಣ | 209427 1368.47 —] 
| ಸಂಬುರನ ವೈತ್ತದ ಬಣ್ಣ 75 ESET 
TT ಸಂಡಾತ ತಾರಕ; li j l 
SRS ಮಮಾ STE TT ಫರ್ಟ್‌ ಗ 


ಸರುಸಷ್ಠ ತಾಪಾನ್ಧೂ ನ ಮಚ್ಚಿನ 
'ಮೂಿಟೂರು (8) ಕಿಸೆ. ಾಳು; ಹಾಗೂ' (4) ಕೊತ್ತಲಖಂತ | 


ಇಕ್ಯಾನಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು 
1 IN ಹ.ಬೊ.ಹ' ಹಬೊಹಳ್ಳ ಶಿಲೋಕ್ಯ 76.23 ಅರ.8೩ 
'ಜೊಹಳ್ಳ [ರನ್ನ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ತಿಷ 
IB ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7೮23 ರದಿ.ಅಂ 
Re] 7823 ಅಂ.8ಂ 
ಸಾಧನ್‌ ನಾನಾ ಪಾಪಾ ವದನ ವ 
ಜೂಢ್ಲಗ  [ನುನ್ಗಗಳೆ ಪತ್ತಿರ ಪಿಸ ರ್ತಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ Gas be 
; [ಮಾಡುವುದು. 
2೦೧ -ಎ೦ಿನಾ ಸಾವನ ಪೂನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 
1 ಕೂಢ್ಲಿಗಿ ಢ೧ಿ ಹಾಲೂರು py ಶ್ರಮದ 'ಎಸ್ಸ್‌ಟ 35.೦೦. 26.೮1 
2 'ಕೂಣ್ಣಗ  ಶನಡಿಗಿ ತಾಲೂರು pK eh ಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಈ 30.೦೦ 20.೦೦ 
'ನಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ನಿ.ನಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


'ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ. 


'ಕೂದ್ಲಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಪಾಲಯ್ಯನನೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಟ್ರಿ ಸಿ.ನಿ ರಪ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಆಖ ಚ.ಅ4 


ps ಕೂಡಿಗಿ 


3 ಕೂಢ್ಲಿಗಿ ಹೂಧ್ಗಿಗಿ ಕ್ಷ 73ಮದೆ'ಎಸ್‌ ಎ 2 16.67 


Pಂgez4 


DE 


ಬ್‌ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಮೊ 24] | 
MEN RE N 
20-8 ನೇ ಸಾಅನ್‌ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು! ಬ | 
ಹೊತ್ತೆ | 
|i ಬಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಘಡ ಅವನನ 
2೦18-ಇನೇ ಸಾಅನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು IR 
'ಪರಖಸಪೆಲ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಚ್ಞಾಯುರದಿಂದೆ -.. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ 
y PR ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾಗೇ ಮುತ್ತಿಗಿ. R 
[At ಹರಪನಹಳ್ಳ 1 ಲ್ಯ ನಾಗರನೊಂಡ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ. 1೦.3೦ ರ೦೫ 1 675೦ 4ಫರ 
1೦.70 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೈದ್ಧಿ. 
[ಹರೆಚನಹಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಜ್‌. ಎಂ. ರಣ್ಣೆಯಂದ 
ನ ರಪನಜಣ ಇ ಕಾವರಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಪಯಾ ಕೆ. ಶಲ್ಬಪಳ. ಅರಸೆನಾಳು. ಪ ಕಿ 
ಕ [ಕುಂಚೂರು ಮತ್ತು ಹೆಲಬಾಗಲು ಕಿ.ಮೀ: ೮.೦೦ ರಿಂದೆ iid Su 
5೦ ಶ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಜಣವದ್ಧಿ. | 
| 106.62 ಆಸಿ 
Re mi 
ಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಲಿ ಮಾಗಳ } 
4 ಹಡೆಗಆ ಹೊಳಲು ರಸ್ತೆ (ಕಿಮೀ.8.2೦ ದಿಂದ 9:0೦ 747 7.47 
ಕಿ.ಮಿ ವರೆಗೆ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 
| ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಟ್ಟ] 77 TT 77 
“a ಲು ಮ 
'ಹಡಗಲಿ ಮಾಗಳ ಹೂಳಲು ಠಸ್ತೆ ಮಾಗಳ 
ಹಡಗ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಆಗಲೀಕರಣ 79.82 ಅಲಕಕ 
ಹಾಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 
If ರ್‌ ಹೊಸ ಾಪೌಗಾರಿಗಳ ಎಲ್ರ 7.32 Er 
WE ಮಾನವನ ನಾಮಾನಗ ನ] 793 |] 
F ” PE] ಸ NECN 
'ತಡಗಅ'ಪಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟ ಇಡ | ಗರ | 
ರಾ ನಾಟ ನಗರದ 'ವಡವ್ಯ-ವಾಷಾರ ಸಾರ" ಇರವ [ETA 
'ಪಖಿೇಖ ಮತ್ತು ನಸ್ತಿ ಸುಧೂರಣಿ, ೧.೮೦ ಪಿ.ಮಿಳ) 
ie _ 
5 ದಾಯಟಾರ TT [ರಾಂಸಪನರು ಲಾತನ ವಾಪಾರ ಗ್ರಾಪನಂಡ ವಡನ್ಠೂ | 3ರರ ನ.53 
|ಗಾಮಕ್ಸೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ: 
dl \ | 
ಹೊಸ'ಕಾಮೆಗಾರಿ ಒದು 4i29 
Frey” ಮಾನ್ಯ ನ ತಾರಾ ರಹಾ ಗಾವುದ ಸ್ಯ [A T-73 
ರಾಯಚೂರು (ಗ್ರಾ) !ರಸ್ತೆಯುಂದ ಎಸ್‌.ಆ. ಕಾಲೋನಿಷೆರೇ ಸಂಪಕ. ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
ಸಿಮಾಣ 
Fs ಪಾ ಪಾನ ಸವಾ ನಾನನನ್ನ ಗಾವ ಇವನತ: | SH 
ಕಾಲೋನಿಯ ಸಿರಿ ರ್ತ: ಹಗೊ ಚರಂಡಿ ನಿಮೂಣ 
FT ಮಾನಸ ``ಸಾನನಾನ ಪಡ ಗ್ರಹದ ಜೋನ್‌ Ex ಕತರ” ಭ್‌] 
'ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾ£ಣ 
ES 'ಹಾನ್ಸ ಹಾಸನ "ತಾನನ ನಡನ ಸವರ ನಾನ್‌ Ee ಇತನ 
'ಕಾಲೋನಿಯಟ್ಣ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 
EF] 'ಮಾಸ್ಟ [ಮಾಸವಿತಾಮೂೂನ `ಗೂವರಸ್ನು "ಗ್ರಾಮದ ಎಎಸ್‌ [ EC ಇ 
ಕಾಲೋನಿಯೆಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೊ ಚರಂಡಿ-ಸಿರ್ಮಾಣ 
[2 ಹಾ್ಯ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚತ್ಕಬಾದರದನ್ನಿ ಗ್ರಷದ ಇಎಸ್‌: Te TF 187 
ಕನಿಯೋಸಿಯಲಣ್ಪ ಪಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಜಾಗೊ ಪರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
L 


'ಮುಂದುವಕದ ಕಾಷುಗಾಕಗಪ [rT sl ರಕ Ke 


23625 


1 ಮಾನಸ ರಾಯಚೂರು `ಅಲ್ಲೆಯೆ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ -ಯೆಡಿವಾಳ: 27.7 5೦.೦೦ 
ಉರಾಬದಿನ್ನಿ ಮೋತ್ಯಾಕ; ಉಟಕನೂರು ಹಾಗೂ 
ಥೋತರಬಂಡಿ. ಗ್ರಾಮಗಳಣ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ" ಪಂಗಡ 
ಕಾಲೋನಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ ರತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
'ಕಾಮಣಾರಿ. 
2 ಮಾನವ 'ರಾಯಚೊರುಇಳ್ಳಿ" ಮಾನವಿ `ತಾಲುೂನೆ `ಚಾಷೊಡಿ 11.76 $ರಂ 
(ರಾಯಚೊರು 'ಕ್ಯಾಂಖ್‌ನ ಪೆರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋಸಿಗಳಣ್ಟ ಸಿ.ನಿ. ರಸ್ತೆ 
ಗ್ರಾಮೀಣ) ಹಾಗು ಚರೆಂಡಿ ಸಿರ್ಮಾಣ. 
3 ಮಾನವ 'ರಾಯಚೊರು `ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಎ' -ತಾಲುಕನ ಬೆಂಚಮರಡಿ 44.30 28.54 
(ಮಸಿ [ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೋರಣದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕಿ. ಮಿಃ.-10.೦೦ ರಿಂದ 0:6 ರವರೆಗೆ 
'ಫನಕಾಮಗಾರಗಹು ಇನ E77 ಕಾತ್‌ 
"ಮಾನ್ಸ್‌ ಸಾಮಗಾನಿಗತ ಇಷ್ಟ 76S ET 
1 'ದೇವೆದುರ್ಗ [ಡೌವಡುರ್ಗ `ತಾಮೊಕನೆ' ದೇವರಗುಡ್ಡ ಅಪ್ರೋಚ್‌ '2೦೦ | 233.82 149.28 


'ಕಮಿಕ ಜ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


ಹ ತಾಲೂಕನ್‌ ಹಾರಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಆ 
ಕಾಲೊೋನಿಯಲ್ಲ .ಪಿ.ನ.ರಸ್ತೆ: ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ: ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


'ಹುಂಡುವಕದ ಇಷ್ಟಾ 284 243 
1 ಸಾಧನಾಹ  ಸರಧನಾಹ ತಾಲಸಾನ್‌ ತಷೌಾ್ಸ್‌ ಗ್ರಾಮದ 3684 2೦.೦೦ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ನೆ.ಸಿ:ರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಂಿ. 
2 | ಸಿಂ! ಸ್ಥ ಪುನ್ಯ ತಾಮೂನ್‌ ನಾನ ಸಮುತ್ರ-ತಷಪ್ಪನೆಲ್ಪಾ'ರಸ್ನೆ ಅಭವೃದ್ಧ' 36:65 2139 


$.ಮೀ 4.೦೦:ರಿಂದೆ 4.೮೦ ವರೆಗೆ 


[ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುಯ.(ಇ.ನಂ,84995) 


[on ಸಾವಾಸ `ಸರೋಗರ್‌ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌. ಶಿವಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಜೆಲುವಾದಿ ಆದೆಪ್ಪ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
'ಮಾಡುವುದು.(ಇ.ನಂ.ಆ52೦6). 


ಈರ 


3 ಅಂಗಸುಗೂರು 


ನನಗನಗಾರು ಸಾಮಾನ ದಮಾಡಾಸ್ಥ" ಗ್ರಾಮದ 
ೈಎಸ್‌:ಅ.. ಕನಲೋನಿಯಟ್ನ ನಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
[ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುಬ್ರದು(ಇಸಂ.84997) 


Ex 


4 ಅಂಗೆಸುಗೊರು 


'ಅಂಗಪುಣೊರು `ತಾಲೂಕನ್‌ ಗುರಗುಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ 


ಎಸ್‌.ಟ. ಕಾಲೋನಿಯಣ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು(ಇ.ನಂ.ಆ49೦8) 


5 ಆಂಗಸುಗೊರು 


'ನಾಗಸಗಾಡು ತಾಮಸ್‌ ರಾಂಪಕ ಪಪ ಗ್ರಾಪಡ 
ಎಸ್‌. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
[ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುಯ(ಇ.ನಂ.86777) 


[x 


[2 ಅಂಗಸುಗೂರು 


ವಾನರ ಪಾವಾ ಪ್ಯಡಾತ್ಧ ಗಾಪದ ಎಸ್‌ 
ಕಾಲೋನಿಯ ಸಿ.ಪಿ. 'ರ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ತಾಮಗಾರಿ 
'ಮಾಡುವುದು.(ಇ ನೆಂ.ಆ೩999) 


px 


7 ಅಂಗಸುಗೂರು 


ನಂಗವುಗೂರು ತಾಮಾನ ಇರೇ ಸಾಷ್ಣಾನ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಟ. ಕಾಲೋನಿಯಟ್ಟ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಸಿಮಾಣ 
[ಶಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುಯ.(ಇ.ನೆಂ.8೮178) 


ಇರ 


48ರ 
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ಜಂನರುಗರು ಪನ್ಗ್ಯ ತವಾ ನನವ ಗ್ರಾಮೆಬ್ಲಾ ಪಸ ಸ್ಟ್‌ 2 
[a ಕುವಿಷ್ಞಯವರೆಣೆ ಎಸ್‌.ಜಿ ಕಾಯೋನಿಯದ್ಣ ಸಿ.5 | 
'ಡಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇನಂ.31476) 
| 
H E 
ಮಾಡಾ 
ನಪಗೂಹ್‌ನಂಗನಗೊಡು ನಾವಾ ಸನ್‌ ಕಂ CON TC TT 
'ಪೆಯಾ ಪೈಮೊಡ್ಡಿ ಕಿಮೀ 4.5೦ ರಿಂದ 2.೦೦ ಕವರೆಗಿ 
| ಸುಧಾರಣಿ 
2 ಅಗಹಗಾತು ಮ್‌ ನರವ ನಾ ಮಸ್ಥಿ' ಕ್ಷಾತ್ರ ಆಂ TE 4 363 K 
'ಮೆದಕನಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಡಗಣ ಮದ ಸಂಪರ್ಕೆ 
ಶೆಕೆ ನಿರ್ಮಣ 
L ಮ. H E 
j ~— } Ek [exe KN 
[7 Ki ಪ ಮುಂದುವರೆದ ಇಾಮಗಾರ ಹಿಖ್ಸು- 4677 OX Me 
ಣೆ ್‌ ಆಂಗಸುಗೂರು ಹಾವ CCT RST 
ES Fr wae 
sk ಸಾಮ WE ಮುಂಡುವತಾಮಾನಗಾ ನವ ಇವ ಕರರ "ಪ್‌ 
aT ಹೊಸೆ ಕಾವನ ನ] ಇರಾ } 
ky ಸ್‌ Wk ರಾಯಜೊರು ಏಬಾಗದ ಒಟ್ಟು, 7s 754 
i ಗಾವ ಎನನಾ ಧಾತಾ ಇವಾ ಗ್‌ | 
ಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಚ ರನ್ನೆಯಿಂದ ಬಂಕಾಭುರ ಗ್ರಾಮದ ರ್ತಿ 
1 ಗಂಗಾವತಿ 'ಕಿ.ಮಿ£ 1೦೦ ರಿಂದ.3.೦೦ ಕಿ.ಮೀ ರಟರೆಗೆ ರೆಚ್ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ತಡ.ಡರ ವಡಿಡಿತ 
'ಮತ್ತು ಚಾಂಬರಿಂಕೆರಣ: 
k ಕ್‌ ಗಾವ ತಾರಾ ಇದ್ದ Ba SAR 
WN [ಕೊಳ ತಾರಾ ಇರನಿಯಾನ್‌ ಕಮಮ ಹ | 
9 ಹೊಪ್ಸಳೆ 4೦ ರಿಂದ 15,೦೦ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಭವೈದ್ಧಿ ಹಾಗೂ | ದಂ ಗ 
'ಡಾಂಬರಿಕರಣ 
“og So ರತರ ನದ ಪ್‌ ESSER ರಾ 
ನಾಲೊಂನಿಯಣ್ಣ ಕಾಂಕ್ರಿಟ ರಸ್ತೆ: ಸಿರ್ಮಾಣ. 26೦ ಸರ 
TT ೨೦33 CT-N 
¥ Ta ಸಾಮಾನ ನನಾ ಪವೈ KC 
'ತ.೨೦ ರಿಂದ 16೬೦ ರ ವರೆಗೆ (ಅಂಗದಹಳ್ಳ- 
gl ಕುಷ್ಣಗಿ 'ಪಿರುಖಾಯಿರಃ ರೆಕ್ರಿ ಅಗಲಂಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಂಂಬರೀಕೆರೇತ | Une nas 
ಮಾಡುವುದು. Wk 
ಸುಣ್ಣ ತಾಮೊತನ್‌ ಇದ್ದಾ ror CoN 
- —— 
Town ತಮನ ಹುಣಸಿಹಾಳ ಉಷ್ಣಲದನ್ಮ್ಹಾನ್‌ Ay 
- ಯಲರ್ಬು  |ರಫೆ ಕಿಮೀ. ೧.೧೦-ರಿಂದ ೩.೦೦ ರವರೆಗೆ ರ್ತಿ ಸುಧೂಿರಣಿ. ನ po 
J ರಾ ಮಾಸಾ Nes | Ts | 
W; § ತೆಭಾಗಡಾಟ್ಯ: - 4772 au 
್ಸ ಮೊಂದುವರದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬ ST ನ 
E) ಹೊಸೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಇಟ್ಟು 7ರ B44 
ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಧಾಗದ ಒದ್ಡು 2 ಘೂ 
Kg WE & 'ಅಳ್ನಾರಿ ಒಟ್ಟ] ಗರ ao —] - 
ನನವ 7 UCT 
ನ 7 ಸ್ಸ pr 
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ಹಿ 
CS: k 
ಭಿವ ಅನುಬಂಧ-ಇ 5054 ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರೆಕ್ಟೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ. 


(ಷರತ್ತುಗೊಳಪಟ್ಟ) 


a7 
'ವ್ಯಾತೇಖ 1 ಇಂಡೆಂಯಿ ನಂ. pe] § 
)ಮಯಚ್ಬೇಬಿಹಾಳೆ ತಾಲೂಕಿನ 8 ೪8 ಪಂಗಸೊರ ಶಸ್ನೆ 8.೩8 13.5ರ-೦೮ "49500 ಲಸ ಯೂರ್ಬಾಗೊಂದಿದೆ. 
55.10ರ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಲರ.ನಂ. 18739) 
2 ಪಖಷ್ಛೇಜಿಸಾಳ ಈ ಮಾಡೋಣ ಖಿಂಗಸೂರೆ ಮಿ 5830 ರಿಂದ 7 950: ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
16.00ರ ಪರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೊ(ಪಂ.ಸಂ. 18699) 
3 'ಮಾಚ್ಛೇಬಿಪಾಳ ತಾಲಂಿನ ಶಿರಾಡೋಣ ಲಿಂಗಸೂರ ರನ್ತಿ'ಕಿಮ 16100 ರಂದ 195.00 ಕಲನ 'ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
9೮ ದಡಿಗೆ ರಸ್ಥೆ ಸುಪಾರಣೆ.(ಇಂ.ನಂ. 18142) 
§ § § esol § 
ನಾ ನ 'ಧಮತೆ ಹಿವ್ಬರಗಿ ಮನಸ್ಜೀತ್ರ2 § 
'ಬ.ಬಣಗೇವಾಡಿ ಮಖಸ್ಷೇತ್ರ-24 
'ಬಬನೇಶ್ವ ಮನಕ್ಷೇಶ್ರ"29 ಸ 
ನ್‌ ಒಟ್ಟು” § ನ್‌ಂ 
ಒಟ್ಟು 
ಇಂಡಿ ಮತಕ್ಷೀತ್ರ-32 ಕತಿ 
1 ಇಯ ಅಯನ ಶಿಂಂಯೊಗ ಲಿಂಗ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 45 ರಂತ 10906 ಬಿಗೆ ರಕ್ತ 500" ನ ನಂದು ಬಹಿ ಊದಿ ಕೆಲಸ ಬುಗಿದಿಡಿ' 
ಮಿನ ಸಂಭರ ಕಿಮಿ 6160 ರಂದ 6740ರ ವಡೆಗೆ ೩ ಕಿಮಿ 6147 ರದ 68216 ಇನ್ನೊಂದು ಬಟಿ ಪಿಯ್ಯುನ್‌: ಕಂಬಗಳನ್ನು 
ವರೆಗೆ ಇಂಡೆಂಟ ಪಂ. 87615 § 'ಚೇಳಿಗಿದೆ. 
(900) 100 ಮೀ ಚರಂಡಿಗೆ ಕೋರ್ಟಿ ನ್ನೇ ಇದೆ. 700 
ಮು ರಸ್ತೆ ಮಗಲ" ಬಂಕೆ ಇಡೆ. 100 ಮೀ 
ಚರಂಡಿ ಕಲನ ಬಂತಿ ಇದೆ. 
1 ಒಬ್ರು 350 
ಸಿಂದಗಿ ಮತಕ್ಷೇಪ್ರ-33 
ಒಟ್ಟು 000 
4 ವಿಬಾಗದ ಟ್ಟು 16000 


nba THiS Sass pe 


2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಬಂಧ-ಇ 5054 ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ 
(ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2) 


ರೋ.ಬಂ ಮತ್ತು ಒಜಸಾಇಲಾಖಯೆ. ವಿಜಯಮರ ವಿಭಾಗ tude SN 
ತ್ರ J ತಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಗ ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
Fb ಯವನ 
1 3 A: j 17 
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 5054-93-337-0-17-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) (ಭಾಗ-2) 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ -26 
| ಮುಡ್ಡೇಟೆಹಾಳೆ ತಾಲೂಕಿನ ನಿರಾಡೋಣ: ಲಿಂಗಸೂರ ರಾಹೆ-4। ರಸ್ತಕಮಿ' ' ೫500 , !ಬದಿಲಿಎಂ ಮುಗಿದಿದೆ. 
15110 ರಿಂದ 158.20ರ ಪೆರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ & ಸುಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ್ಯ 1 ಬದಿ ಚಬ್ಧ್ಯೂಭಿಂಎಂ ಬುಗಿದಿದ. 
(ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 103225) H 
1 wy 15500 
MAN " ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತಕ್ಷೀ್ರ-21 


ಬುಬಾಗೇವಾಡಿ ಮನಕ್ಷೇಕ್ರ-23 


-§ ಫು ್ಥ - ONE ವ ಪರಸಿ “0 
| ಪಹರೆ ಪನಲೂಕಿನ ಔಂದ' ನದಚವಗಡ! ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ದಾರ-34 ರಸ್ತ ತಮಿ 33800 ರಂ" 4500 200 ತಮಿ ಬಸಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
3.70, 38212 ರಿಂದ 4740 se 35270 ಕಂದ 35350ರ ವರೆಗೆ ಮರು 
ಆಾಂಬರೀಕೆರೂ ಮಾಡದೆ, (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101429) 


R ಕ ಸ ಇಟ್ಟ £ i 
4 ES ged ಹ 
4 ಚಡಟಣ ಈಂಲಸಿನ ರಿಂಯಯೋಣ ಲಂಗೆರೂಗ ರಸ್ತೆ (೮ಉಹೆ-41) ತಿ.ಮಿ 100 ರಂದ Bed so ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ' 
`ವಡಗೆ ಸುಧಾರಣಿ (ಇಂಡೆಂಬಿ ನಂ. 103407) ; 
ಸ ರ ಬ id 
- ಎಂಡಿ ಹಲೂಸನ ಔರಾದ ಸದಾಶಿವಗಡ ರಸ್ತೆ (ರಾಜೆ-34) ಕಿಮಿ 716.10 605 2೫00 9500” ಘಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ,” 


ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಸಹಿ ಚರಂಡಿ ಖಾಗೂ ಮಟಿಮಾತ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ಇಂಡಿ 
ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (ಇಂಡೆಂಬಿ ವಂ. 10187) 


4. ರ್‌ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು | 190d 


pee poe 
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2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಬಂಧ-ಇ 5054 ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ 


(ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ಬಹತ 


ಜೆ. ವಿಜಯಮರ ವಿಭಾಗ ವಿಜಯನ 


ಕ್ರ ಡರ ಹತರ ವಯ. ಸಂಧಾಿ....! 
pS ಮೊತ್ತ 
1 3 4 
ಮುಷ್ನೇಬಿಜಾಳೆ 5 ಮರಕತ” 3 
ಒಟ್ಟು" py [] 
ಜೀವರ ಷ್ಟಿ ಮಾಸ್ಟೌತ್ರ೨7 - 
1 ಮಾಯದ ಜಲ್ಲಿ ಸದನ ಎಂಲೂಕಟ.ಶಿಣಣಯೊನಾ-ಲಿಂಗಸುತ ರ್ಣ ಜ್ಯಾರಿ ಸ ರ ಕಿಮಿ 139 ಶಿಡ 


95ರ ಆಡೆಗೆ ಸುಧಂದಣಿ 


ಕೆಲಸ ಪುಗಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


2 ವಿಜಯಮದರ ಚಿಲ್ಲೆ ಬಬೂಗೇಎಯಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಾಸೋಣ ಅಿಂಗಸೂದೆ ೦ಜಜ್ಯು ಡ್ಭೂರಿ-51ರೆ ತಮಿ 0073 80000 
ರಿಂದ ಟಿ! 5ರ ವಡೆಗೆ ಮರು ಜಲನೀರೇಣ ಮೂಡುವದೆ: 
2 BF ಒಸಿ 500 
” ಬಖಾಸೇಲಯಿ ಮಾಸ್ಷೀತ್ರ- 25 ಸಷ ಸ 
ರ ವಾ ಕರವ ಬ 3 ih 
ರ 3 3 ರ 
ಷ್ಟ” 4 - 105 
ಫಸ ಪ p 
ಇಂಡಿ ಮಡಕ್ಷೇತ್ರ 3ರ 
ಒಟ 000 
ಸಿಂದಗಿ ಮತ್ಟೀಕ್ಞೆ-3 
ಒನ್ಟು 


soo 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


5054-03-337-0-17-160 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಶಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ. 
(ಹೊಸ ಕಾಮೆಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 


;ಅಲಾಖೆ: ವಿಜಯಮರ ವಿಭಾಗ ವಿಷಯಮರೆ 


SR 
3 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಸ ಸಂ SU ಹೊತ್ತ; ಹಂತ 
( 3 


ಹ 4 17 

2018-19 ಸೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-03-337-0-17-160 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ 

ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ. (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) (ಭಾಗ-2) 
y ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ 

ಏಬಾಣೇವಾದಿ ಮಾಸ್ಲೀತ್ರ-26 


ವಾಡಿ ತಾಲೂಸಿನ ಬಾತಪೇಡೆ-ಬೇಳಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಯಾರಿ-24 ಸೆ.ಮಿ 2180 ರಿಂದ 284.20 
ರವರೆಗೆ ವಸ್ಥೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವದು. (ಇಲಡೆಂಟ ನಂ. 103150) 


300.06 'ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 


1 ಬ್ರಿ 


30000 


ns eres Bsn 


pe 


ಪೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-01-153 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಷರತ್ತುಗೊಳಖೆಟ್ಟ) 


3 pe) 
ಖೋಖಂ ಮತ್ತು ಓಜಸಾಜಲಾಬೆ ವಜಯಮರ ವಿಭಾಗ ದಿಜಯಮರ ವಿ 
¥ | 'ಕಾಮನಾರಿ ಹೆಸರು i 2 'ಅರಿದಾಣಾ ಮೊತ್ತ ಕಾಮಗಾರೆಯ ಹಂತ 
ಸಂ. 
1 3 4 [3 
 ಔಜಯಪರ ವಿಭಾಗ OO 
2016-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕತ್ತೆಗಳು “ಸುಧಾರಣೆ (ಮುಂದುವರೆದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) (2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್‌-ಇ ಷರತ್ತುಗೊಳವಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 
ಮುಬ್ದೇಲಿಕಾಳ 'ಮಾಸ್ಟೇತ್ರ-26 
1 ಮುಡ್ದೇಬಿರಿಂಳೆ ೩ಎಲನಿನೆ ಪಂಂಸೆಬಂಡೆ ಬಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮೇ ಬ. ರಿದ 9%) ರಟರಿಸೆ ಖಧಾಯೆನಿ ಬುಡುವ್ರ (ಅಯ್ದ ಭಡಸಗಳಿ) ಕಗಗ pO ಕೆಲಸ ಮುಗಟಿದೆ. 
ಡೆಲ್ರ (ಇಯ ನು. ೫ನ) 
2 ಮುದ್ದೇಬಿಣಾಳ ಇಂಲೂಕಿನೆ ಎನ್‌ಎಚ್‌-40 ಫಂಗಯಿ ಗ್ರೆ ಪಕೆರಬಿಂದೆ (ಎಲಲಡಬಂಡೆ ಬಣ್ಚಿಯಖ. ಗಡನೆಸ್ಪ ರಳ್ಯಣಿ ಎಕಿಲಳನತಸ ತ್ತಿ ಕಮೀ py 
1ರ ರಂದ ೪೨೧ ರವರೆಗೆ ಸಸಾರ ಮುಯವ್ರದು ಅದ್ದು ಛಗಗಳಲ್ಲಿ) (೧ಮೀಣ ಬ್ರಿ (ಇುಡಯೆ. ನೆ: ೫15%) 
ಸ ? 2 ಒಯು § § BOG § 
ದೇವ ಹುಪುರಗಿ 'ಮ್ಟೇಕ್ರ-77 
ಬುಖಾಗೇವಾಡಿ ಮನಕ್ಷೀತ್ರ-28 
1 'ವಿಜಯಖುರ:ಜ್ದೆ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನೆ ಮ್ಯಾ್ತಯಲ್ಲಿ'ಬರುನ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆಬ್ಳರ-ಸ8 ರಂದ ಹಳ್ಳದ ಕೆಯ್ಯಾರ; ಔಾನ್ಸಾತ ರಸ್ಸೆ ' 5.00 ಕೆಲಸ ಮುಗಿಹಿಟೆ. 


ಸಿಮಿ ೩೧0 ರಂದ 3.20ರ ನರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮಿ 

69760) 

"ಹಾರಗಹವ ರ "ಸೂಸಿ re 

'ಬ.ಡಾಗೇಷಾಡಿ ದಲೂನ ಮನದೆನಳ ಡೋಣೂರ ನನಲ ರಸ್ತ ಹಿಕ ರಂದ $006 ನೆರೆಗ (ಪೆಸ್ತಾನಿತ ಕಿಮಿ " 305.60 ಕಲಸ ಸುಗಿಪಿಚಿ 

280 ರಂದ 5.00) ಆಗಲೀತೆರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಟಿಂಡ ನಂ. 12333) 

3 'ಬ.ಲಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕ ಮಸಬಿನಾಳ ಡೊೋಣೂರೆ ನೇಗಿನನಳ ರಸ್ತೆ ನಿಮ 5.00 ರಿ6ದ 19.90ರ. ಪರಿಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ' ? 495,66 "ಕಲನ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ವಣ ಸುಭೂನೇಕೆ. (ಇಂಟಿಂಡ ನಂ, 1120) (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತೆ ಕಿ.ಮಿ 5.00 ರಿಂದ 50.20} 

3 ಎಜಯೆಖುರೆ ಜಿಲ್ಲ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಧಿ ತನಲ್ಲೂಕಿನೆ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಮಸೆಬಿನಖೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ $1 ರಣರದ ಕರರ 00 sone” 
ಸರೆಗೆ ಆಗಲೇಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಧಿಷೈದ್ಧಿಪಡಿಸುವದು, (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ, 716) 


೨.20 ರಿಂಡ ೪.68ರ ವರೆಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಕೆ ಅಧವ್ಯಲ್ಧ (ಇಂಡೆಂಟಿ ಸಂ. 


3 ಬಿಜಂಯಪಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವನೆ ಬಾಗೇದಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ: ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ನಿಡಗುಂದಿ ರಸ್ತೆಯ 3,ಮಿ 080 ರಂಡೆ 
ಸುತ್ತು ಕಿಮಿ 32,90 ರಿಂದ 22.206 ವರೆಗೆ ಆಗಲೀಕರೆಣಗೊಳಿಸಿ. ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟಿ 'ನೆಂ. 77607) 

8 'ವಿಜಯನುರ ಜಲ್ಲೆ ಬಸವನ ಜಾಗೇವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವನ ಬಿನಗೇಮಡ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ 3.00 ರಂದ 350.00 ಅಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 
6.16ರ ಪರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 71605) 
'ಬ್ಯ್ಯಕೇ್‌ ಟೆಂಡರ (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 797ರ) (2. ಂಮಾರಿಗಳು) NS 

7 ಬಾಗೇವಾಡಿ ಫಲೂಕಿನೆ ಟಡಗಲೆ ಯಂಬಪ್ಧಾಕೆ ನಗಿನಂಳ ಮಾರ್ಕಬ್ದಿನ ಹಳ್ಳಿ ಸಾತಿಚಾಳ ರಸ್ತೆ ಸಲಾರಣಿ. ಕಎಂಡಿಂಟ ನ ೩95.00" ಇಟಟ ಗಿದ. 
ನಂ, 19213) 

8 'ಬಖಂಗೇಮಾಡಿ ತಖೂತಿನ ಮುಳೆವಾಡೆ ಮನಗೂಳಿ ಉಕ್ಕಲಿ. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಯಂಡೆಂಟ ಪಂ. 19197) 495.00 ಕಲನ ಮುಗಿದಿದೆ 

4 ಮನದಿ ಕಾಲೂತಿನ "ವಂದಿ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ರಸ್ಸೆ ಕಿಮಿ 4.4೧ ರಂದ 3005 ವರೆಗ" ಸುಧಾರಣಿ ಮಾಡುವದು. ೪0೧ ಕುಸಿ ಮೂಡಿದೆ. 
(2-819) 

9) ಒಟ್ಟು ಸಡ5ರ0 

"ಬಬಲೇಶ್ವರ ಮತ್ತಿತರ 

ಮ್ಯೂತೇಪ್‌ ಟೆಂಡರ (ಇಂಡೆಂಟಿ ವಂ. 78944) (5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 

1 ವಿಜಯದ ತಾಲೂಕಿನ ಯಕ್ಕುಂಡಿ ನಿಡೋಣಿ ಧನ್ಸಾಳ ತಾಜಖೂರದಿಂದೆ ಎಸ್‌.ಹೆ್‌-2್ಕ ಕೆಡು ರೆಸ್ತಿ ಕಿಮಿ 1700 490.00 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಶಿಂದೆ 25.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧುರಣಿ. (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ 16.68 -ರರದ 25.00) (ಪರಿಡಂಟ ಸಂ. 77269) ; 

2 ಜುಮನಾಳ ದದಾಮಟ್ಟಿ ಸಾರವಾಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 3ನ 3.00: ರಿಂದ 800ರ ಬರೆಗೆ i 4000 ” os ಮುಗಿದಿದೆ. 

ತ. (ರಿಡೆಂಟ ನಂ. ೧476) 
3 ಎಕಿನ ಬಜ್ಜರೆಗಿ ಗೊಣಸಗಿ ಅಸೆಗಿನಾಳೆ ಗ್ರಾಮೇಣ. ದಸ್ತ್‌ ಕಿಮಿ 96ರ ರಂದ 12.50ರ ಪರಗೆ ಸುಧಾರಣ " 44500 ಕಡ ಮುಗಿದಿದೆ. 


ನಂ, 78599) 


ಇಕಿನ ಧರಟಗ-ಭರಟಗಿ. ಎಪ್‌. 
ಎಟ ಪಂ: 78600) 


ಎಲ್‌.ಟಿ-2 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 0.01 ರಂದ 17.086 ಬರೆಗೆ ೬75.00 


ಸದರ್‌ ತ ರರ ps pS 


ತ್ರ Fi ಕಾಮಗಾರಿ. ಹೆಸರು ” “ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ಕಾಮಗಾರೆಯ ಹಂತ 


ನಎಹಷನ "ಪನ ಪಾಡ ತನನ ತಮನ ಕಂಡ 100ರ ವರೆಗ ಸುವಾರಣ (ನಂಡಂಟಿ"್‌' "60ರ 
ನದಿ 78796). f 
| ; 


4 "ಬಹಿಯನುರ ತಲೂಕಿನ ಬಬಲೇತ್ಸರ ನೇಡೋಣೆ' ನಾಗರಾಳ ಕುಮಸಿ 80ರ ಕಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 
12ರ ರಿಂದ 700ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಚೆಂಟ'ನೆಂ: 77209) 
ke 4060 


ಪಜರ ತೂಗ ತನಗ ಆತರ 
ಲ್ಲಿ ಸುದಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 71968) 

್ಥ ಹಾಟ ಕಂಡ ಬವನ ಬಟಕ್ಯ ರ್ತಿ ನಮಿ / 
} 'ವೆರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 118. 3:00 ರಿಂದ 5.00ರ ವಥೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕಿಮಿ 500 ರಿಂದ H 
sens ನರಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ) (ಇರಡೆಂಟ ನಂ. 81981) 


`ಕೆಲಸ'ಎಹಗಿದಡ 


” ಕಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, 


5 'ನಜಯಮೂರ ನೂ ನಾಗನ ರತ್ತ-ದ್ವಾಮಾ-ಹೆಣರನೆ- ಹಟ್ಟಳ್ಳ- ಕೊಗಿ-ಕಡ್ಗೆವಾಡ'ರಸ್ತೆ ಕಿಮ 090-ರ6ದ 690ರ? "495.00 ” 

ವರೆಗ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು, (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. $730) ' 
4 ದಔಜಯಖುರ ' ಜತ್ತೆ ವಿಜಯಪುರ ಅಸನ ದೊಮ್ಮನಳ್ಳ ಮಿಲಡನಾಳೆ ಮೆಂಡನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕತ್ತೆ 'ಸ್ಥೇಪನ್‌ ಮಿಂಚನಾಳ 
:  ಎಲ್‌ಟಿ ಅಥರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ:ಕಿಮಿ 0.00 ರಿಂದ 9.60ರ 'ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿಮಿ 44೦ ರಿಂದ 9.60ರ ವರೆಗ) ; 
,  '(ಂಡೆಂಟ ಸೆಂ. $1980) 


8 ಸವಜನಯನುಕೆ ಚಳ್ಳೆ ನಿಜಯವಕೆ ಖೂ ಕವರಿಗ ಆಹೇರೆ' ದನಿಬಗಿ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ "ಕಿಮಕ್‌ 
ರಂದ 5.52ರ ವರೆಗೆ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 87303) k 

"6: 'ವಿಹಯಖೆರ ತಲೂಸಿನ `ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಡ್ಡಾರಿ-50 ರಂದ ಐಓ ೩ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಪಂಪ ಮುಖಾಂತರ ಬುರಹಾಖರ ನ" 30000 ಕಲಸ ಮಿಗಿದಿದೆ. 
“ಮಧಬಾವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50 ಕೈ ಕೊಡು ಬಸ್ತಿ ಕಿಮಿ 2.40 ರಿಂದ 645ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಕಲಸ ಮೆಗಿದಿದೆ. H 
1 


ಕೆಲಸ ಮಗೆದಿದೆ, 


' ಕಸ ಮೆಗಿದಿದೆ, ' 


£3 ನವಯಷೂರೆ ಮೂನ ಹೊನ್ನಥಗ ಉಟಮನಾಳ ರಸ್ತ ತಮೆ 00-ರಂದ 200ರ: ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಪ್ರ್ಯಖತ 7 10648''' ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ: 
ಮಿ 0.20 ರಿಂದ 2.40) 


i 47 ನಯಮ ಫಾಲೂತಿನ ಉಳ್ಳ ನಂಡಬಾರ ಸಾನೂಡೆ ಬಳಗೀನೂದ' ಸಡಸ್ಸೆ ೬5 46) ರಂದ 10.60ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಡಣೆ. ಮಗಾ. ರ್‌ ಕನ ಮುಗಿದಿದೆ. 
(ಪ್ರಸತಶಿತ: 3.75 ೦೦ದ 1060) (ಇಂಚಲ ಪಂ. 79335) 
ಬಟ್ಟು ೫4000 y 
ತಮ ಆನ - ಹ ವಜ 8 
೩ರ ರಂದ 10.66ರ ಪರಸ ಸುಧಾರಣಿ ಪ್ರಸ್ಟೆಸತ ಮಿಕ 31000 ಕನಸ ಮುನಿದಿದಿ. 


'ಶಿಂದ 8.80ರ ಷರಗೆ) ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 87305 


ಹ ಧಾ ಘನವ ಸ ಸಜಾಟ್ಟ > 


siesta eues>1 kt ht a ಜಾ poe 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮು: 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2) 


ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ 
2018-19 ನೇ. ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು - 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) (ಭಾಗ-2) 


ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮೇರಕ್ಷೇತೆ-26 
೫ ಮುದ್ದೇಖಿಹಾಳ ತಾಲೂಸಿನ ಎಸ್‌.ಎಜ್‌-51 ರಂದೆ ರೂಡಗಿ ಪ್ರಾಯಾ ಬಸರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ೩ಮಿ 000 49560 ಯ 8ಮಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ 
ರಿಂದ 40ರ ವೆರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ೩ ಸುಧಾರಣೆ ಮನಡುವದು. (ಜಿಮುಲೆ) (ಇಂಡಂಟ ನಂ. ಘಿ, 
103226) 
1 49500 
ಹೆರ ಹಿಷ್ಣರಗಿ ಮಾಕ್ಷೀಪ್ಯ-21 


1 ಸಂಬಗಿ ಜಲೂತೆನೆ ರುಖ ಇಂಗಳಗಿ-ದೀಪರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ರಸ್ತೆ ಮಿ ೧೫1 ೦೦ದ 6೫ರ ಬರೆಗೆ ಸುಧೆ. 
(ಕಿಮು) ಸಾಂಡೆಂಟಿ ನಡ 103057) 


2 'ಸಂದಗಿ ತಖೂತಿನ ಬಿಟಿ ಇಾಂಗಳಗಿ-ದೇವರ ಹಿಪ್ತರಗಿ ದನ್ನ ಕೆಮಿ 99: ರದ 1೧೫ರ ವರಿಸಿ ಸ್ಯಾರಿ" 
(ಐ.ಮಬುರ) (ಇಂಡೆಂಟಿ ಸು. 100459) 


2 ಟ್ಟು 
ಸ ನಗಾಡಿ ಮಗಸ್ಷೇಕ್ರ-28 Wa 
೬ ಬನವ ಗೇಮುಡಿ ಎಂಲೂಕಿನ ಉಣ್ಣಿಧಂವಿ-ಅೆರೊಳ್ಳ ಖಂಯಡ ಯರಾಂಖ್ಯಳೆ-ಆಳಳಬಂಡಿ- ನುಳಮೋಡ ರಕ್ಷೆ 
'ಕೆಮಿ $೧) ರಿದ 100) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಾಗೊನಿಸ್ನು ಅಜುಟೃದ್ಧಿಬಡಿಸುವಯ. (ಜಿಯುವ (ಾಂಡೆಂಟಿ ಸಯ 
02985) 
2 ಬನಮ ಬೇವಯಿ ೨ಂಲಊೂತಿನ ಉಡ್ಡಿಲಂಖ-ಅೊಳ್ಳಿ ಬಂಯಂ ಯಣಕ್ಯಳ- ಅಳವಂಡಿ ಸುಳಬೋಡ ಕಿ 3 ನ್‌ ಗೆ ಮುಗಿದಡ 
ಕಿಮಿ 1050 ರಿಂದ 12೧ ರವರಿಗೆ ದೆ ಅಗಲೀಕರಾಗೊಳಿಸಿ, ಅಲುಖ್ಯದ್ಧಿಡಿಸುವದು, (ಬಿಖಯುಲ) (ಇಂಯೊಟಿ 
ಮೆ. 105090) 
| 3 ಬನನ ಬಂಗವಂಡಿ ತಂಲೂಕಿರ' ಕೊಲ್ಬಾರ ಗಡುಿಿ' ರತಂ ಕುತಸಗ್ನಿಯೆಂದ ಮುಮೊೊಗಕಕೆ ಯ SR SDS doh Se cob 
ಮಿ ೧೧6 ರಂಪ 60 ರವರೆಗೆ ಅಣಲೀಕರಣಗೊಳಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿವರಿಸುವದು. (ಕಿಮು) (ಬಂಡಂಟಿ ನಂ. ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ. 
KO) 
4 'ವಿಂಪನ ನಂಗಂಪಂಡಿ ಕೀಲಿನ ಮುಭಮಡ ಆಲಸ್ಯ ತಮಿ. 84 ರಂದ. ಸುಡ ಅವರಗೆ ಆಗರೀಕಯಾಗೊಳಿಸಿ 5000 ಹಿಡಿ ಕೆಂಪ ಮುಗಿಟಿದೆ. ಬಂಡಿ ಕಲಸ. 
'ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವದು. (ಚಿಮುನ) (ಇಂಡೆಂಟಿ ಸಂ. 102967) ; ಪ್ರಗತಿ. 
5 ಬಸವನ ಬಾಗೇಬಂಡಿ ತಾಲೂತಿವ ಬುಳಎಂಡವಮುನಗೊಳಿ ಉಳ್ಳಲ ರನ್ನಿ'ತಿ.ಮಿ 160 ರಂದ 2170 ರವರೆಗೆ 50080 ಆಬ್ಲ್ಯೂಎಂಂ ಮುನಿದೆಟ್ಲಿ. 
'ಅಗಲಿಣರಣಗೊಳಿರಿ, ಅಭುವ್ಯದ್ಧಿಚಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮುಲ) (ಎಂಡೆಯ ನೆಂ. 103191) 
6 ಬರೆವೆ ಬಂಗವಂಡಿ ನಿಚಗುಂದಿ, ಚಲ್ಲಿ ಮೆಣ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಂಗದಗಿ ಉಣ್ಣಿಬಯ ಅಪ್ಯೇಯ ಖಬೂರ-5ೆ sm ಅಸೆ ಮುಗಿದಿದೆ. 


'ಸಂಚಕೀ ತಲ್ಪಿಟುವ ಗಯೀ ಟ್ರಿ ಕಿಮಿ ೧00 ೦೩5 600ರ ವರೆಗೆ ಅಭ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸೂವ್ರಯೆ. (ಗ್ರಮೀಣ. 
'ಪಫ್ರ(ಇಂಡೆಂಟಿ: ಮು. 102313) 

7 ಬಸವನ ಬಂಗೇಬಂಡಿ ಅಂಲೂಕಿದ ಬನಟನ ಬೂಗೇವಾಡಿ - ನಿಡಗುಂದಿ ಜಿಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜೊಗರನಿ 500k ಕೆಲಸೆ ಮುಗಿದಿದೆ. 
'ಉಣ್ಣಿಬಂನಿ ರಂಪ್ಯ್ಯಯ ಹೆದ್ದರಿ-51ಕ್ಕೆ ನವರ ಕಲ್ಪಿನುವ ಗಲ್ರಮಿಣಾ ರ್ನ ಕಿ.ಮಿ 60 ರಂಡೆ 12ರ ವರೆ p 
'ಅಬಿವೃದ್ಧಿಬಡಿಸುವುದು. (ಗಮೀಣ ರ್ರ (ಎಂಡೆ ಭಂ. 1೧209) 


2 ಒಟ್ಟು 320000 
ಬಬದೇಕ್ಯಗ ಮತಕ್ಷಿತ್ರರಿ | 

1 -ವಿಜಯಮರೆ ಕಂಲಕಿನ ಯೋಳಟಿಕ್ಕಲತಿ ಗುಣದಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ ೧೧0 ರಂದ 55೧ರ ವಣೆಗೆ ರ್ತಿ ನುಧಾರಿ 35h.00 ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್‌ ಹುತ: 
(ಜು) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಉಂಡೆಯ ಬಂ. 14) 

2 "ವಿಜಯಪುರ ಖಂಯಕೆನ ಯಸ್ಯಂದಿ ನೀೊಂಣೆ ಧನ್ಯ ಅಂಜೂರ ರಿಂದ ಇಂಜಬ್ನು ತೊಡುವ ಜಲ್ಲಾ ಸ ನ ಜತನ ಮುಗದಿದೆ ಹಬಬ 
'ಮುಖ್ಯಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 92 ರಿಂದ 1640ರ ವರೆಗೆ ಸುಭಂರಣಿ (ಹಿಮುದ ಬಂಡೆಂಬು ಪಂ. 101432) ಸ j ಪ್ರಗತಿ. a 

3 ವಿಜಯಯರ ಆಂಲೂಕನ ಲ೩ಹೆ-34 ರಂದ. ಇಂರಬಂಡ ನಂಣಂಮೂರೆ ಬಬಲೌಡ್ದರೆ ತಿಗಡೆ ಬದರಿ ಜೆಲ್ಬಳಟ್ಟಿ so 6-ಸಿಡಿ ಕಲನ ಮುಗಿದಿದೆ: 2 ಕೆ.ಐ 
ಹೆಯಲಬುಗಿ ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಲ್ನ ಕಿಮಿ ೧೧0 ರಿಂದ ತ5ಗಿರ ವರೆಗೆ ಸುಭಂದಟೆ (ಜಮುನ) (ಸರಡೆಂಟೆ "ವಂ: ಬಿಎಂ. ಮುಗಿದಿದೆ 


10837) 


ಸಾಸಿರ ಲು ಟನ್‌ ವಾ್‌ pe pe 


ಸ ಇ ನ್‌್‌ ಮನಾಂ ಹೆಸರು 7 ಆಸು ಹೊತ್ತೆ" 7 ನಮಗಾದ ಹೆ" 
ಷಂ; 
TT § § 3 H 4 § 7 


3 ನಾಮದಿ ಇಮೊ ರಾಜೆಸೂ ರಯ ಹೆನ್ಯಂಡಿ ಸಾವರ ಮ ಮಾತೂ ರ್‌ ಸಾ: 400°ತಿಮಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಭಕಿ ಕಲಸ 
'ಹರಳಯ್ಯವಗುಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ: ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 95ರ ಶಿಂದೆ 1790. ರವರಿಗೆ ಸುಧಾಪನೆ. (ಜಮುನ) (ಮಂಡೆಂಟೆ ಸಂ." ಫ್ರೆಗಡಿ. 
pe) 


5 sis Sod ಬತ ಸನ ಅಷ್ಯಂಯ ಮ್ಯಂ-ಸತಿ ಅವೂ ಮೂ ಕಿ ತಮಿ" ಆರಂ 33 ಇನ ನನನ ಬಂಕ ಕಲಸ ; 


"485 ರಂದ 1೧5೧6 ಪಡೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ 'ಜಂಗೂ'ಸುಧಂರಣಿ. (ಜಿ.ಮುನೆ (ಂಡೆಂಟೆ ನಂ. 103430) ಪುಣಿ 
16 ಹುಸ ಸಂಖ ವಿವಿರ ನಾಗಂಣಿ ಹನ್ಟಣಟ್ಟ' ಅಜ್‌ಂಗಿ ಜಲ್ಲಾ ಮೂ ಪ್ರ ಕಿಮಿ 9ರ ಕಾಡ ನ" ಆಯಿ :33073,ಮಿ ಮುಗಿದದೆ. ಬಂಕ ಕೆಲನ 
§ iso ಡರ 1510 ರಿಂದ 19506 ವರೆಗೆ ಸುಲಂರಸೆ (ಬಿ.ಮುದೆ) (ಎಂಡೆಟಿ. ವಂ. 005%) 1 ಘಿ. 
್ಯ ಹಟದ ಕಂಯೂಕತ ಕಮಟ್ಯೂಳ ಬಂಕ್ಯಳ ನಡಸದ ಅದೆ ಅ ೬ಮಿ 630 ರಂದ 120ರ ಬರೆಗೆ sae “3 ೬2 ಮುಗಿದದೆ. ಬಂಜೆ ಕೆಲೆ 
ಸುಧಾರಣ (ಜಿಮುಖ) (ಇಂಡೆಂಟಿ ಸಂ. 10272 K ಪ್ರಿ. 


p ಮ ಸಹ ನೂತ ಬಂ ಅಗ ನಾಟಿ ಗೋಡೆಯವರಿಗ ಕ್ರ 
[ಸುಧಾಡೆಡ (ಜಿ.ಮುಂ)'(ಇಂಗೆಂಟೆ ನಂ. 100692) 

ಹಾಹ್‌ ಬಂಡ ಕಟ್‌ಬಿ ಉಯೂವಿ ಸ'ಹೂಯುತ್ಷವ)ಿ 480 
'ಸುದಂದಜೆ ಯುವ) (ಇಂಡೆಂಟಿ "ನಂ. 101403) 


3 ಸೈನಿ ರಾಡೆಯ' ಆವರಣದನ್ನೆಯ ಭೂತ ರಸಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮ್ತು ಇನ್ನಕರೆ ಕಲನೆಗಳು. 30000 
(acckcd . 101294) k 
ನ 5 ಜಲ್ಲಾ. ಆಕೆಯ 'ದಟ್ಲಿಯ ರಕ್ಣೆಗಳ ಸುಧಂಡನೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನ. 10078) H 


'ಆಮದದ್ದಿ ಕೆ ಕಿಮಿ ೧೦೦ ಶಿಂದ 3ಗುರೆ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ನುಧಯನೆ ಮಡುವದು. (ಈ.ಮುರ) 


(ಸದರಿ, ರೆಯ 6720 8.ಮಿ. ಉದ್ದವಿದ್ದು ೧೧ರ ರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಯಯ ಜೆದಭಿ-5ರ ಮತ್ತು ಕಿಮಿ 6100ರಲ್ಲಿ ೦ಂಜ್ಯಿ 
'ಬಿದ್ಯ-91 ರಲ್ಲಿ ಕೊನಡುತ್ತದೆ. ಮ್ತು ಕಿಮಿ 3 ರಂದೆ 424 ರವರೆಗೆ 556 ಮೀಟರ ದಿಂದ 100 
‘ [eile ಕಾದೇತೀವ ೧ ಆಲಯ ಸುೂಂರಣೆ ಮಡಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ 0೧ ನಂದ ಸ ಅವರಿಗೆ 
|ಸುಧದಜಿ ಮಾಚಲು ಪ್ತಾಪಿಸಲಂಗಿದ. (ಇಂಡೆಯೆ ನಂ. 101366) 


2 ಮರ ಮೂ ಮಮರ ನಥ ಆಡ 3ಶು 80 ೦ಂಡ 138ರ ವರಸೆ ಸಧವಿ (ಇಮಲ) 
(ಸಂಜೆ ಹಯ 101431) : 
FE ಯಮದ ಅಂಲೂಕಿನೆ 4 ನಂಗಲಿಷಾ ಗ್ರಮದಿಂದ ನಮಾಚನಾಳ ಶೇಟ್ಟಿಸ್ಟೇಶನ್‌ $ಮ ಸ ರಂಡೆ $06 ವಗ *; ” odd 


ಕ್ಷ ಸುಧಾರಕ (ಗ್ರದಿಂಣ ರೆಫ್ರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಇಂಡೆಟಿ ನಂ. a5) 


7 AD Sida kis Sedaion ದೇವನಿಂದ | ಹನುಮಾನ ನಗರ ಚಗಡಿವೂಗಿ ವಲ್‌ಟ' 
|ಷರಲೇರ ಎಲ್‌ಹ5೨ ಬಿಂದ ಇಡ್‌ಗೊರಿ ಹೋರಿ ಡೂಗಿ ಜೂಡು ದಸ ಕಿಮಿ ಸಸ ರಂದ 1000 ತವರಿಗೆ 
ಸುಧರಣೆ (ಜಿಮುರ) (ಇಂಡೆಯ ನಂ. (0194) 


‘ails sodೂತನ ಚಣ ಸ ಹೂಡ 8 64 ರಂದ 25 ರವರಗೆ ಸುೂಾದನೆ ಗಚಿಮುಲು' 49800 "ಕಲಸ ಪ್ರಗಹಿ 
(ಯಂಡೆಂಟ ನಂ. 101424) 
KS ಪತೆ ನಮಸಾನ ಮದನ ಗರಂ ಮವನ ಅಂಂದೂ-೨ ಮದಭಾವಿ ಅಂಡ್‌! ಕೊಡು ರ್ತಿ ನ  ನ್ರಿಹಎನ್‌. ಹಂತ \ 


ಮನಗೆ ಸುಡನೆ (ಗ್ರಾಮಿಣ ಡಫ (ಬದಲಿ ಕಮಾನ) (ಇರಡೆಂನ ಬಂ. 142) 


ಪಣ ಅಲನ ಡಾವರ ನಿಂಬರನ ಬಡೆಯೋಲ ಮ 6ರ 6ಂಯ 639ರ ಬರೆಗೆ ಸುಧಾ " ಕಲನ ಪ್ರಿ 
(ಡಿಮುರ) (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 101414) 
ಬಟ್ಟು ಸ 2900.00 
4 ಕನ 
"ಧದ ಇನತನ ಪವಿ: ಹನಿ ನಂವಾಳ ರಸ್ಸೆ ಕಮಿ 14ರ ಶಂದ 5೫೧ರ ಬರೆಗೆ ಅಣಿಬಿತರಡ ಮಂಡಿ ಕ 7 ಕಸೆ ಪ್ರಕ. 
ಸುಧಾರಣೆ (ಟಿಯು (ಇಂಡೆಟ ಪಂ. 1023) 
3ಡಿ ತಾಮೂಿನ ಇಡೆ ಅಗರಯೇಡ ಗುಪ್ಛೀವಾಡ ಮಡ ಹು ತನು ೧8ರ ಕಂದ ಪಂಡ ವರೆಗೆ ಅಗಲೇ ಅಹಿ oad H 7 ಹವು 
ಚರಂಡಿ ಆಂಗ ಮಟಿಮರಿಶೆ ನಿರ್ಮಣ (ಇಂಡಿ. ಪಟ್ಟಿಣದೆ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (ಜಮುನ) (ಇಂಡೆಬಿ ನಂ. 104873)" 
ಯ ಸಂರ ರೂಗಿ ಇಯೊೊಬಗಿ “ರಕ್ತ ತಮಿ 400 ರಂದ 30ರ ವರೆಣಿ ಸುಧಾರಣೆ. (ಟಮುಖಲ) (ಪಂಡೆಂಟಿ 380 ಕೆಲನೆ ಪ್ರ. 
ನ. 016%) 
pe pO 


uae aT NSD td ise 


ತಾಯಗಾರಿ ಹೆಸರು 


3 
ದಿಂದ ಅಹಿರಸಂಗ ಲಬ್ಯಾಣ ಬರದುಡಿ ದೆ ಕಿಮಿ 63೫ ಶಿಂದ 93 


ಸಿಂದಗಿ ಮನಕ್ಷೇತ್ರ- 3 

ಇಜತಗ ಅುಲವಿತನ ಸಂದಣಿ ಬಂದಳ-ಹ.ಡಿಜನ್‌ ಹಚ್ಯಾಳ ದನ್ನ ಕಿಮಿ ಅಡಗ ರಡ 1600 ರವರಿಗೆ ಮಾಂರಣೆ. 

(ಟಿಯುದ) (ಇಂಯೊತಿ ಬೆ. 05) 

ಇಂಗಿ ಬನನ ರರ ಲಬ-ಪ ಬಾಪ್ಯಗದರ ದಕ ಮ ಗಂಂ ರ ಬಸು 
ನೊೂಸತಡೆ. (ಡಿಮುದೆ (ಲದದಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಆಂಟೆ ಸಂ. 3687) 


ಹದಿ ಇಮೂತಿತ ಯರಗಲ್‌ ಇತ್ರೆದಿಂದ ಜಯೆಶಿ-ಮಲೂ್ಯಯಾ-ಗುಂದಿ ಅಂದ ಸಲಡಿವೆಗಡ ಂಎಜೆ-ಸತ್ಯೆ 

ಮತನು ಲೆನ್ನೆ ಕಿಮಿ ಟರ ದಿಂದೆ 154 ಅಡಡ $150 ರಂದ 2355 ಶವರಗೆ. ನುಭಂನೆ (ಚಿಮುಖ್ಸ (ಬಂಡೆ 
Se 0040) 

ಸಸಿ ಅಸರ ಸಲಾದಿಂದ ಬಡಗಿ [ಬಾಯ ಬಂಧವಂಧ ಬಲುದತಟಬೆ ಸೋಂಖೆಸದ) ರಸ್ತೆ ತಮಿ ಟಗ 

ರಿಂದ 1810 ರಟೆರಿಗೆ ಸಸಾಂಪಣೆ. (ಜಿಮೂಂ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 10750) 

'ಹಂಡೆಗಿ ಕಅಯೂಕಿನ ಗಯನಂಬಳಗಿ-ಗೋರವೆಗುಂಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 306೧ ರಿಂದ ೦ರ ರವರೆಗೆ ಸುಧಖನಿ" 

(ಅಮು) (ಇಡೆ ಬಂ, (005) 

ಸಹನೆ ನೂಕಿ ಯಾಳಿಟೆ-ಖೈನೂರ ನನ್ನೆ ಕಿಮಿ 04) 0೪ದ ೬ ಈವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಸಚಿಮುರ) 

 ] 

A Soonsd usd ಪಹಳಿ-ದೇಟd ಬಂವೆಟಗಿ ಡನ ಕಮಿ 51೧ ರಂದ 1000 ರವರಿಗೆ po 

ಸಟ) (ಬಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 109) 

ಸಂದ ಅಂಬಿನ ಡೇಯಾರರವೆ-ಕಣ್ಲೆಬಂಡಯಲೆಡ-ಕುಮನಗಿ ರಸ್ತೆ ತಮಿ ೧) ರಿದ ೧0 ರವರೆ 

'ಸುಧಂರನೆ. (ಜಿಸಮುರ) (ಇಂಡೆಂಟಿ ಪಂ. 10129) 

ಸೂದಗಿ ಬಗಿನೆ ರಂಂಮೊಡ- ಬನಲೇಕ್ಛರೆ-ಮುವರ-- ಅಲಹಲ್ಳಿಇರುಂದಗಿ: ರಸ್ತ ಕಿ.ಮಿ 609 ಕಂದ ೩೫ ರಚರೆಸೆ 

ಸುಂದ (ಕಿಮು) (ಇಂಡಿಯನ ನು: 10050) 


ಜಯದ ಬಜೆಯ ಸಿಂದಗಿ ಸಂಲೂತಿಳ' ಜೇವನ ಚೆಟ್ಕಾದಿ ರಲಿ 3.ಮಿ 195 ಅಡೆ 665 ಸವಡಗೆ ಸುಭಂದಸೆ 


(edn) (smocfol) wo. X72} 


puabad dd cen wodabd sein -dkagn $4 8.0 325 ರಿದ ೩45 ರಬರೆಗೆ ನುಭಾಡಸೆ 
(ಚಿ.ಮುದ €ಅಂಡೆಟಿ ಸಂ. 1017೫) 


15535 


SRK 


mh 


35 


) 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ: ಪಂತ 


ಬನು ಪ್ರಿ. 


ರರ ಕಿಮಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಜಿ 
ಫ್ರಿ. 


ಅಮನ ಪ್ರಗಶಿಯನ್ಸಿದೆ. 


ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಸು 8ಮಿ ಮುಸಿದಿದೆ. ಬಾಣಿ ಕೆಟನೆ 
ಫಗ. 
ಂಮಗನಿ ಪ್ರಗತಿ 


ನ ತಮಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಂತೆ ಕಲನ” 


ಭಿ. 


ಲೆಕ್ಕ ರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜೆಲ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ: (ಹೊಸ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಲುವೆರಿ) 


ಲೋ.ಬಂ-ಮತ್ತು ಹ.ಜಸಾಣರಾಖೆ, ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ ವಿಜಯೆಹುದ 28 _ 

3 ನ ದ ಮಗನುರ ಟಮ ಇಸ ಅಂಬಾನಿ ಇಾಮೆಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಸೆಂ, ತ್ತೆ 

i ರ್‌ F 4 mn 


ವಿಜಯಪುರ ಜಿ: 'ಡಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮನಗೂಳಿ-ಐಜ್ಜಳ ಜಾ 200.60 ಹರತ ಬಿಡ್‌ ಸರಕ್ಕ 
ವ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಮರಸೆಥೆ ಉರ್ಯಲಯದವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುವಾರಣಿ ಹಾಡುವ ಸಲ್ಲಿಸಲೂಗಿದೆ. 


1 'ನಿಜಯಯರ ಬಿಲ್ಲೆ 'ಮುಡ್ದೆಣ ಬಹ 400,00 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ ಸೆರಗ 
2.00 ಬಿಂಬ pf ಸಿರಿರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ಲ ಮಂ ಡಿಸುವುು plo ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿಟಿ. 
ಪೆಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) 

2 ಇಟ್ಟು § HM ) 

§ ದೇವರ ಹಿಷ್ಟರಗಿ ಮತಸ್ಷೇಪ್ರ-27 K 
'ವಿಜಯಸರರ ಟೆಲ್ಲಿಯ ಸಂದಗಿ' ತಾಲೂಕಿನ ಜೆ.ಜಿ ಇಂಗಳಗಿ-ದೇವೆಿ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 4.8 Ns ಪ್ರಗತಿ 


pe 2091೮ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ನನನಲ ದ ಸಿಂದಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಬಿ, ಇಂಗಳೆಗಿ-ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ರೆಕ್ಕೆ 3.೬೨ 5.30 475,00 ಕಲನ ಪ್ರಗತಿ. 
'ದ 630ರ A ಹಾಗೂ 20.91 ರಿಂದ 254ರ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. p 


3 pe ಹೆಚ್ಚ ಸಿಂದಗಿ ತಭೂಕಿನ ಗರಿಗನಳ್ಳ-ಾಗರಾಸಿ-ರಾರಿಯೂರೆ 'ರಸ್ಸೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 3": 18050 ಕಿಲಸ ವರಸೆ. 
9.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 4 
sw f 3 i 
H ಬ.ಬಾಣೇಬಾಡಿ ಮಸಸ್ಷೀತ್ರ-28 
[) ಒಟ್ಟು Woo 
ಬಬದೇಶ್ವರ ಮೂಕ್ಣತ್ತ-25 K ) 
[) ಒಟ್ಟು 000 
'ವಿಜಯಘುರ ಮನಕ್ಷೀತ್ರ-30 
£ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಟಿಸಿ ವರ್ಕಲಾಫ್‌ ದಂದೆ ಯತ್ನಾಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ಕ್ಸಿ ಕಿಮಿ 350.00 ಕಿಲ ಪ್ರಗತಿ. 
9.06 ರಿಂದ 130ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣಿ. 
2 ದಿಜಯಮರ ನಗರದ ಬಾಟರ್‌ 'ಟ್ಯಾಂಕದಿರದೆ ಎನ್‌.ಎಜ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಎನ್‌.ಸಿ.ಸಿ Ral ಅಡದಿ 20000 7 ಬಿಡ್‌ 'ಸಂರ್ಜದಕ್ಕ 
ಶಂಕರಲಿಂಗ: ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮ 0.0೧ ರಿಂದ 080ರ ವರೆಗೆ ಸು ತಲ್ಲಿಸಲಂಗಿದೆ. 
3 'ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಐಸ್‌.ಎಬ್‌-12 ಕಣೆಕಬಾಸೆ ವೃತ್ತೆದಿಂದ ಸ್ನೆಜಿಯಂ ಮುಖಾಂತರ ನಂಡ 35000 ಕೆಲಸ ಪಗ. 
ಕೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಂದ" 0.80ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
3 ಒಟ್ಟು Jo00.00 


ಪಂಗರಾಣ ಮಸ್ಟೀಕ-31 


EG 3 - + “ಇಮೆಗಾರಿ ಹೆಸರು ರ್‌ ಜು ಭಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಮೊತ್ತ 


ಫೆಕ್ಷ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-01-160 ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ. (ಮುಂದುವರೆದ 


೪ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 
Geo 
'ಬೋಬಂ ಮತ್ತು ಒಜಸಾಳಲಾವೆ. ವಿಜಯಮುರ ವಿಭಾಗ ವಿಜಯಪುರ 
§ ಸ ಮರಿ ಹಸರ ಅಂದಾಜು ಮೆತ್ತೆ" ಕಾಮಗರಿಯ ಬಂತ 
1 i 3 ಪೈಸ 4 Um 
೩ A 
1 ಇಮುದ್ದೇಯಿಾಸಿಳ ಹಂಲೂಸಿವ ರಾಯಸ) ರಿಂದ FE 'ತಾದಗನೂರ ಲಸ್ನೆ ಕಿಮಿ 6೧0 ರೊಡ ೬೧06 85000 7 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ: 
ವಹಗೆ ದನ್ನ ಜನರು (ಬಂಡೆಯ ಚಂ. 65395) (ಪ್ರಾಯ ಕಿಮಿ ೧೧೧೦ ಆಯತ 540 ಹ 740 ರಿಂದ 380) (aod 
'ನಂ 65395) 
1 ಚು KN < § 7 ಹಿ 


ದೇವರ ಹಿಷ್ಯರೆನಿ-ಮಾಸ್ಟೇತ್ರೆ -27 
Ft “ ಅಯ ಎಂಂೆನ ಗತಿಯ ಬಹ ನೀಂ ನ್ನ ಸಮಿ ನರ ನಂದ 267 ಅಂಗತ? ಉದ 12500 'ಇಂಮಗಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
100 ಆರಗ ನನರ (ದಂತೆ: ನಂ. 65924) (ಲ್ರಟಯಿತ ತಮಿ ೧5 ರಿಂದ 160) (ಇಂಡೆಯ ಪಂ. 52) 


ನ 
'ಬಬಲೇಕ್ಷರಮಚಕ್ಷೀತ್ರ 

೪ ಫಜಯಲಿರ ಪಂಲೂಕಿಟೆ ದೈನಿಸಯೂರ ಕಟಖಂಡಕಿ ಬಯುದ ಕೆಮಾ 00 ರಿಂದ 150 ಉಾಗೂ ik 006 100” Bod seine nd. 
ರಟಿರಿಗೆ ಮರು. ನಯರಿಕರಣ (ಸಂಡೆಂಟಿ ನಟ 613) ' 


4 ಟ್ಟು oir 
'ವಿಂಮೂರ-ಮಕ್ಷೇಪ್ರ -30 
ಧ್ಯ P 4 
ನ್ಯ pre RARE ES ನು ಕಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ' 


ಕೊಡು ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 1559 ರಿಂದ 21೦೫ರ ರಿಗೆ ಸುಧ್ಯಂರನಿ. (ಇಂಡೆಂಟೆ ನಂ. 6592) 


1 7000 
ಇಂದಿ ಮಶಕ್ಷೀಪ್ರ -32 
9 ಟ್ಟು ON [OC - 
_ ಒಟ TE ಮ ಮವ _ ೬ 
[) ಚು 000 
4 ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು 71500 
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ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 


2h 


CE ..ಸಾಮಗಾರಿಯೆ ಹೆಸರು eer ನನರಾವ ಮೊತ್ತ ಪಫ್‌ 
ki 3 
'ಮಾಡ್ಸಪಷಾ್‌ ನಾ - W 
j ಹಸವ 
ES ಕಾವಾ ಸವಗ. TT To iS 
i ವನಹಳ್ಳಿ ಬಳಬಟ್ಟಿ ಬಳವಾಟ, ಗೂಡಿಹಾಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ, | 
ಸ್ತ ಚರೆಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಇರಡೆರಿಟ ನಂ. 709s | 
+? k | 
3 'ಮುದ್ಧೇವಹಾರೂಘಸ್ಠೆ ಸೈಲಕೂರೆ ಹುಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ 50.00 ನ ಮುಗಿಡಡೆ | 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಜೊಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 
He dh 
3 (ನ್‌ ಬಿಟ್ಟಾ” ಹನ iat EX ” ] 
ವನ ನಪರಗ ಮತಾ ಮ § FI 
`ಹೊಸ ಇವಗಾನಗಹ 3 
ನಹವ ಸ್ಪರ ನರಗ ನಾಕ್‌ ಹಿಪ್ಪರಗ ಸ್ರಾಮಜ ಅಂಪೇಡ್ದರ್‌ TI od SoREc 
ಸರ್ಕಲ್‌ ದಿಂದ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಂಡಾದಪರೆಗೆ ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಬ ನಂ. 
08267) 
7 ನಯಕ ಜಲ್ಸಾ ಸದನ ಮಾನ ವಾತಾ ಶಾಣನರ ರಾ 30505 “ಪ ಮನತ್‌ 
೫ ಕಮೀ9050 ರಿಂದ 91.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ 
'ಖರಿಮಿಪಿಯಲ್ಲಿ) (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 108255) 
3”ನಿಬಂನಪುರ ನಲ್ಲ ಹಡನ ತಾವೂ ಹಟ್ಟಕ್ಸಬಟ್ನಕ್ಳ ತಾಂದಾಡತ್ಕಡಾನ Tra 
ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ(ಇಂಡಂಟಿ ನಂ. 109897) 
7 ನವನವಾ ತ್ಸದ್‌ ನಾರ್‌ ಅಮಾ ವನ ಇನ ದವ — - 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 107095) 
5 [ವಿಜಯಪುರ ಜಲ್ಲೌಖ'ನಂದನ ತಾಲಾನಾ ಮುಳಸಾವಾಗ ಗ್ರಾಮದ ವತನ 3500 od ಮುಗಿದಿದೆ. 
'ಕಂಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
6 [ನಬಯವುರ ಪತ್ಸೆಯ ನಂದನ ಸಾಮಾನ ನವನ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ Woo “os ದಡ 
[ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
7 ನನವಷಕ ತಪ್ಸಾನ ಎವಾನವಾನ ಇನಾಸನ ಸ್ರಾಮದ ಎಸ es REE 
[ಕಾಲೋಪಿಯೆಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ರಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
7 ಬಟ್ಟು ನ 37600 
IW ಮಿ 
ಬಬಾಕೇವಾಡ'ಮತ್ಣ್‌28 
'ಹೊಸ್‌ಾಷಗಾರಿಗಘ ಗಾ | 
| |ವಿಜಯಪುರ ಇಲ್ಲ್‌ `ಬಸವಬಾಗ್‌ವಾಡ ತಾವೂ ನಾಗವಾಡ ಧಂಡಾ ಧಾಡ್‌ 160.00 fod AES 
| ರಸ್ತೆ 'ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು ಕಿಮೀ ೧00 ರಿಂದ 200 
7.|ಕಂನಾವ ಇನ್ನ ಇನವವಾಗವಾನ ಇನ ಪಾವ್‌ ನಾಡ ಮುಳವಾಡ ] T7250 
[ಕಂಡಾ '8ಮೀ0.00 "ರಿಂದ 1.50: ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು 
| 
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ನಾವಾ ಇಡ ಎನವನವಾಗ್‌ವಾಡ ಧಾಲೂಕಿನ ನಾಗೊರ ಧಾಹ 15 [ಕಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು (ನರಸಲಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ) ತಿಮೀ60ರ ರಿಂದ 13ರ 
ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು 


EJ + ಬಟ್ಟು 73 
ನಾಲೌತರಮತ್ಸೇತ- 
ಹೊಸ ತಾವಗಾರಿಗಳು 
7 ನವಂಸವರ ಜಿಕ ತಕೋಟಾ ಧಮ್‌ ಪನಗ್‌ನ ಗಾಮ ಹಾಗೂ 'ಬಜಶೇತ್ಛರ' 5 ಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ತಾಲ ಶಿರಬೂರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
F + 
7 ಇನಷ್ಟು 7575 ಸ 


ನಾನಾ 


ಹೊಸ ಪಮೆಗಾರಿಗಳು 
ನವ ನನ ಎನಪಾಡ ಸತ್ತಾವಂಡ ಕರೌಭಾಗ ಮೂಲಕ ಇಫ್‌ ನಂಗ I ವನ ಮುನದಿದೆ. 
ಇಲೇದಾಗೆ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಹಾಗೊ ಅಂತರಿಕೆ'ಶಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. 


— 


SS 
ಇಷ್ಟ 305 


1 
[Te 
SES Tel 


ಸ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು 
7 ನನಂತಪಕ ತಾಲೂಕಿನ ತನಗಾದ ಸನದ ಸಗರ ಎಲ್‌ಟಿ-2 'ಹಾಗೂ ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿ 34714 ಕಲನ ಮೆಗಿದಿದೆ. 
ಎಲ್‌ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುವಾರಣೆ: ಹಾಗೂ ಏಿತಿಜಾಪೂರ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
| 


19414 


7ನ ತವಾ ಪ್‌ ಪಾಷಾ ಎಸ ನಾರೋನಿಯಾಂದ ಷನ ಎಸ್‌ಸಿ 
[ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ 'ರಸ್ತೆ ಸುಧಾನಣೆ. 


7 py TE 
ಸಿಂದಗಿ ಮಸಕ್ನೇತ-33 
KE ಹಾಸ ಇಾಮಗಾರಿಗೆಳು 
7" ಂದಗಿ ಕಾಲನ ಮಾಡಬಾಳ, ಸುರಗಿಹಳ್ಳಿ. ಬಢಗಸಾರ ದಾಮನಪಿರಸು. 198.71 [eet ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


'ಷೋರಟಗಿ ಹೊಸೆ ಬಡಾವಣೆ, ಅಸಂಗಿಹಾಳ. ಗುಂದಗಿ. ಬಸ್ತಿಹಾಳೆ. ಬೋರಗಿ, 
'ಗುಬ್ದೇವಾಡ, ಗುಡ್ಡಹಳ್ಳಿ 


Fl ಒಟ್ಟಾ TN 


17 ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು 245177 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. (ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ) 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
fg ಸರ] ಕಾಮಗಾರಿಷ್‌' ಹಡ ಅಂದಾಜು ಮತ್‌ ಶರಾ 
| 
7 7 ky 
ಮುಜ್ಛೇವಿನಳ ವ್‌ 
lls 
ಒಟ್ಟು 0.00. ] 
ರೇನ್‌ we - 


ನಜಹಪುಕ ಸ್ಸ್‌ ಗವಾನ್‌ ಮಾನಸಾರ ಉಪ್ಪಲನನ್ನ ತಾಂಡಾ 
'ಕೂದು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 100764) 


Ll 
ಒಟ್ಟು 0.00 
¥ 7} { 


Je 


ಒಟ್ಟ 


fl 


TEST) 


! ವಿಜಯಮರ ಮಾಂಗ SFT ಯಳ್ಳಿ ಸಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ . 
2 [ನಿಜಯಮರ ಅಮಾ ಜಾರಗ ರ ಹಾ ಕಸ್ತ ನರನ | 


3 ಮರ ತಾಲೂಕಿನ ಸದ್ಧಮೊಕ್‌ ಸಸ ನನನ್‌ ಕಸ್ಗನವರ್‌ಣ 


——— 


3 [ಯನು ತಾರಾ ವಾನ್‌ ಮಾನ ನನಾ ಮತ್ತ ಇಂಡ 
ನಂ. 2ರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


5 |ನಡಯಮರ ತಾರಸನ್‌ಪವ್ಯನದ್ಧ ಇವರ್‌ ಪಾನದ ಕ್ಸ್‌ 


~ 


6 ಎಜಯಮರ ತಲಾ ಬಬರಷ್ದ್‌ ಪರನ ನನ್‌ ನಷ್ಟ ಮುತ್ಯಾನ 
ಗುಡಿಯವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


3000 HoT SS 


Fr 7 |ನಜಯವಮರ್‌ಾಲಾನರ್ನಾಪಾರ'ಗ್ವಾವಾದಕ್ಸ್‌ ನ್‌ ಕಾಲೊನಿರಯಕ್ಷ ಸಕ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


25,00 [ಸ ಮಾಗನಡ 


[ನಯವು ಫರಾನ್‌ ಗ್ರಾವನನ್ಷ್‌ ಕಾರೊನಿಂಕ್ಷ ಕ್ತ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ii 
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00-20ನೇ ಸಾಲಿನ 5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಶಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿನೆ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
£3 ER 
L H 7 3 [3 

ಮಶ್ಟೇಭಷಳ ಮತಡ a 
1 |ಗುಂಡಕರನೆ ಎಸ್‌ಸಿ ನಾಶೋನದುಂದ ಸನ್ನಾಡಾರ ಕೂಡ್‌ ಕ್‌ ಹ್‌ ವರ್ಗ ಪಠಣ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕ.ಮು ೮.60 ರಂದ 2.00 
3 ಹಂಡರಗಲ್ಲ ಎಸ್‌ಸಿ ನರೋನಿಯಾದೆ ಚರತ ಪಾಡ್‌ ಪ್ರಾನ್‌ ಹ್‌ ಪ್ತ 300 ವರ್ಗ-3 ಪಧನರಣ ಪಗ್‌ 
[ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಿ.ಮಿ 0.0೦ ರಿಂದ 5.00 
3 ET) ESE | 
do ಇರ ತಾಗ ಪವಾಡ ಪಾರ ವಾಡ If 0 ಪರ್ಗಪಕಾ ಘಡ ~~ 


ಷ್ಟ ಜಾತಿ. ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ರಸ್ತಿ ಸುಧಾರಣಿ ಒಟ್ಟು 2.50 8.ಮಿ 


ET _ 
ದೇನ ಹಷ್ಪನಗಿ ಹತ್‌ K ] 
1 ದೇವರ ಒರ ಪರಾನ್‌ ಮಾಸಾವಾಗ ನವರ ನಕ 500.05 THE SNS TO TS 
[ಮುಳಸಾವಳಗಿ ತಾಂಡಾ. ಎಸ್‌.ಹೆಜ್‌-41ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಡಬ್ಬ್ಯೂವಂಎಂ ಮುಗಿದಿದೆ, 
F 7 SSSA STS TOA SSRI TER ಗ್ರಾಪದ ಇಸ್‌ ಾಸನನ UNI [ERE 


ಯಿಂದ. ಹುಣಶ್ಯಾಳ: ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


- yu ಒಟ್ಟು & ರ $00.00 F 
ES CE | § 
1 ನಎಯಪಕ ನ್ಗ ವವ ವಗವಾನ ಪಾ ಇಸ್ಕಿ ಇವಣಾನಾರ್‌ & Si] ಕವನ 
'ಹತ್ತರಕಿಯಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
7 ನಎಡಪರ ಪ್‌ ಅಸನ ವಾಮನ ಪನ ನನನ ನ್ನಡ ಶಾನ್‌] I ಬ್ಲೂ ಘಡ 


[ಮಲಘಾಣ ತಾಂಡಾ ಹಾಗೂ ಮುಳವಾಡು' ತಾಂಡ: ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


py E [OX 


'ಬಬಲೇಕ್ಷರಮತ್ಟ್‌ತ್ರ38 


ಬೂ Re BS 
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'ಕಾಮಗಸರಿ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 117942) 


3 E Ej 
ನವಾಸಪಕ್‌ಕ್ಞತಂ } 
7 ನವನ್‌ ಧಾನ್‌ ತನನ ಸ್ರಮನಿಂದ ಆತಾಲಟ್ಟ ಗ್ರಾಪಕ್ಕ ಹರಿಜನೇರಿ 280-00 ಷಚ್ಞ್ಯಾಎರವಂ'ಪೆಗತಿ. 
ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು: (ಕಿ.ಮಿ 0:00 ರಿಂದ ೬30ರ 
ವರೆಗೆ 
5- ನದವ ನನಾ ತನನ ಪದಯ ಪರಿಜನ ಕೇರಿ ಕಸ HHT ಸಸ. 
ಮಾಡುವದು (ಸ.ಸ ರಸ್ತೆ 
ಸವಾರರ 1ರ ಆಲಂ ಧರಡ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಡ ಸಸ ರಸ್ತೆ | ಸಸ ಪ್ರಗತಿ. 
[ಕಾಮಗಾರಿ 
7 ರ್ಡ ನಂ. 3ರರಲ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಹಾರ ರಾಷಾದೇಷೆ ನೆಗರೆ. 'ಾಷಾನಂದ್ರ ಸಗರದ 120.00 ಸುನಿ ಪ್ರಗತಿ. 
ಅಂತರಿಕ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
3 ಹಾರ್ಡ್‌ ನ ನನವ ನನದ ಎಸ್‌ಸಿ ಸಾಲೋನಿಯ ನಾರ್‌ಾಸಕ್ತೆ 00.00 ಸಸ ಪಗ. 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಮುರಹುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 
ರ್ತ ಸಂ. ಶರಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಫಣರದಕ್ಲೆ' ಬರುವ ಸ್‌ ಸಾಲನಯ 'ಕಂತರಿಕ ಸಿಸಿ 60.00 ಸ.ಸಿ'ಪೆಗತಿ. 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
tg ್ತ ಧ್ಯ 
7ರ ಸನ ರರ ಸವರ ಸಗರದಕಿಬರುವೆ ಎಸ್‌.ಸಿ ಇಪೋನಯೆ'ಆಂತರಿಕ 8505 ಸಸ ಗಿ: 
ಸಿಸಿ: ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಾರ್‌ 3 ಈಂನಿ ವರುಷ ಪಸ್‌ಹ ಕಾಲನಿಯ ಆ: ಸಡಕ್‌ ಸಕ್ತೆ 80.00 ಸಸ ಪ್ರ 


ನಂಡ ಮುತಕ್ಲೇತ-32 
7ನ ತಾದಾಕನ ಸಾತಲಗಾಂವೆ ಬಿಎ ನಾಡ ಎನ್‌ ಕಾಲೋ: 'ಡೆಬ್ಬ್ಯೊಎಂಎಂ ಪ್ರ] 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
| 
5-ನಂರ ತಾನನ ಎನನಾಸ ತಂಡಾದಿಂದ ನ: ನ್‌ ನಾಡಾರ್‌ ವಡಾ ಕ್ತ ಷಜ್ಯಾಎರಎರ ಪ್ರಗತಿ. 
ಸುಧಾರಣೆ. 
SE — 
a | 
2 ಒಟ್ಟು 
- | Su 
ಸಂಗ ಮಸಕ್ಟೇತ-33 el 
ನಡನ ಸರವ ಪಾರ್ಡ್‌ನನ್ನ ಪರಿಜನ ಇನಾಂಗ ದಾಸಸಕ್ತದಾವ ಪ್ರದತಪಕ್ಷ ಸಸ ರ್ತಿ 'ಡ್ರೇನ್‌ ತಲಸೆ ಪ್ರಗತಿ. 
ನಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ: ಮಾಡುವದು. 
| SSS F | 
5d FT ಪರ್‌ ಸವಾರನ ಪೇಷನ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ 'ಫನವನ ಇನಾಂಗ 10500 ತ್ರನ್‌ ಕಲಸ ಪ್ರಗತಿ. 
'ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. 
ದಗ ಸಗರದ ಸನ್‌ ಪಾರ್ಡನ್ಲಿ ಹರಿಜನ ನಾಗ ಪಸಾಸತ್ತಡುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಸ ರಸ್ತೆ 100.00 ಪ್ರಸ್‌ ಕಲಸ ಪ್ರಗತಿ. 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ "ಮಾಡುವದು 
Si FS 1ರ ನಾನ ಪರನ ನನನ ವಾಸಸ್ತಾರೆವ 'ತ್ರಡಪಪ್‌ ಸ 055 ತನ ಸ. 
ಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ: ಮಾಡುವದು. 
4 ಇ 0006 
13 'ನಭಾಗದೆ ಒಟ್ಟು | 3800.00 
1 


4 cen-tsc-sdo-cmary-othess Works Page2o2 


5054- 05 (ಸಿರ) (೯1) 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನೆ 3054-04-337-1-10-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ. ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 


ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಿ ವ್ಸ fk 
ಮೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
| ಂಜನಕೇರಿ ಚರಂಡಿ ರ್ಮಾಣ | 
| RE ಮ 
ತ್‌್‌ 
ರಸವ ಹನ ಪಾ ನನನ ಪಾನ್‌ ವಡ ನರ್‌ 
ತುಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 
P3 mi ಮ SRI 
ಪ್‌ — W KE 
ವಾಡ ಪ K + Kg ~ 
Tನನಹಯಹಕ ಕ್ಷಯ ರಾ ಪಸ್‌ನನ ರಾಸ ನನಷನ ಮಾಸೇಡಾಡಿ ಸಘಪಸಥಾ OR ಧಾಡ್‌ 
KE 'ಮ್ಯಾಪ್ಟಿಯ ೨. ಜಕ್ಳಗರಸರರಿ 7 ಸ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸೆ ಮತ್ತು ಚರಂದಿ ನಿರ್ಮಿಸುವೆ! ತುಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 
1 ಧ್‌ ಜ್ಯ Fl 3833 ಧಾ 


'ಬಬತೌಕ್ಷತ`ಮೆತಕ್ಷೇತ- 1) 


sc SiS ಪಾಂಟವನ ಎರ್‌ ಕಾಡುಕಸ್ಥಸ ನನತ್ಯಡ' ಕಸ ಪನಸಾ ಇರಿ | Cr ET 
ನಿರ್ಮಾಣ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 


A 3 ಫ್‌ (A $575 


sess ಸಸಾರ ಪಾರ್‌ ನರ ಕರ್ನಿ ವಡುವ'ಪರಿಶಷ್ನ ಇದಾರ SETS 
ನಗರೆದಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಚಿಂತರಿಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ES, SAS Ks ಮ ಸತ 
T ನ pS i ಸಸ ಗಲ 
an ವತ ಸನ ತ § | 
Wa ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟೀಯ ಘದ್ಗಾನ ನಂದ ಪಫಾಪೊರ ಎಲ್‌.ಟಿ ಇನಡುಕ್ನೆ" — ಇಸ -] 
ಸುಧಾರಣೆ, 
ನನನ ನನ ಪಾಡ ವಸರ ರಂತರ po AE 


ಲ ಳಿ ಣ್ಣು ER 


CEE 


jl ರಸ ವವದದ ಸನ್‌ ಇಮೂನದೆಲ್ಲಿ ಸಸ ಪಪ್ಪ ತಂಡ ಪೂ 'ಕೊಡೆಗಿ ರಸ್ತ GH ನಂಎನಕವ 
ಪ್ರಗತಿ. 
7 ಒಟ್ಟು ಇಡದ ~~ ] 
ES TER 
7 ನವನ ಚತ ಸನರನ ಪರಾ ಸಂದೆಗ ಸೆಗರದ ನೊಲಿ ಚಂದಯ್ಯ ಹಾಗಾ ಹೋರ | SH] Goಧನರನಂತಲಸೆ 
'ಕಕ್ಕಯ್ಮೆ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮು ್ರಾಣ ಕೂಡು. ಡು. ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಉಳಿದ ವಾಗ) ಪ್ರಗತಿ, | 
4 - S Rp 
1 CER KA ಒಟ್ಟು ್‌ ' 
3 ರ ನಧನ ಇಟ್ಟ \ 
SN ನ — 
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2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪೆಯೋಜನೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 
ಎಶ ಯಾವಾಗ 


(ಪೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


A ಮಿ ಬ ಸ 
೯3] ಕಾವಾ ನಯ ಸಡಾ ಅಂದಾ ಪತ್ತ 
pl 
is § 7 - - 7 
ಮನಾ ವಾತ್‌ ತ AR 
1 ರರ್ಗ್‌ರಪಾಳ ತಮನ ಪಗರವಾಡ ್‌ತ ನರನನಹಾನ ವಾ ಪಷ್‌ಕ್ಪ 4585 ಅರ್ಥವ” 
ಸಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಿ.ಮಿ ೧೧ರ ರಿಂದ 4.10ರ ವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗೆದೆ. 
mi Re 
l 1 ಬಟ್ಟು 409.00 / 
ಮ | 
EE ET] T | 
| ವಿಜಯಪುರ ಜಲ್ಲೆಸ ಬಸವನ ನಾಗಾವಾಕ ಇನತನ ವಾನ 300805 ನರಕ ನ್‌ 
| 'ಅರಳಿಡರಿಡಿ ಕೂಡು ರಸತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
2 [ನಿಜಯಖುರೆ ಚಿಕ್ಲೆಯ"ರೇವರಕನಷ್ಟರಗಿ ಸರೂ ತೌಷಕಾಷ್ಟರಗ ನನನಾರಾನ 30005 'ನರ್ಥಿಕ ನಡ್‌ 
'[ಬೊಮ್ಮನಣಳ್ಳಿರವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
(35 ತಾ ಇಟ್ಟು 408.00 A | 
[ನಾಗವಾಡ ಮತತ Ras ah 1 
Td ನಾಗವರ ರನನ ಮರ ನಡಾರಾರ ಪಾ IY 30005 ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್‌ 
ಹಾಗೂ ಕ.ಮಿ 5.50 ರಿಂದ 7.00೮ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ: ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
& - - 1 
1 a ಇಷ್ಟಾ ES 
[ನಟರ ಪ್‌ KR ATAAET | ರ್‌ ನವ್‌ 
' ನಜಂಯಪರ ಜನಯ ನಾಡವರ ಧಮನ ನನವ ಇನ ಪರಾನ್‌ RN 20000 ಅಧಿನೆಡ್‌ 
ಮೂಲಕ ಹಳೆ: ಪಂಡರಾಖೂರೆ ಕೂಡುಪ ರಸ್ತೆ ಹಾಘೂ ಕರಾಡ ದೊಡ್ಡಿ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
'ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 
EN ಹ 5 MP 
ನಿನಹಪುಕ ಮಸ್‌ ೫ ಸ್ಥ "| 
7 ನನಮಷರನಗರರಸರಷ್ಯ್‌ ನಸ ಹನನ ಕಡ ಸ್ಥಾತ್ಯ ಮಾಧಕ ಇನೋನ 20000 | Sod 85S ಸಿ; 
L 29-02-2020 
2 ನಜಯಪರ ಸಗರದ ಸಾನ್ನಾಷೂಕ ಪಪ್ಯ'ಕ್ನಮಾರ ನರಾಷ್ಣಷಹ ನನಾ 300.00 ಆಥ್‌'ನಡ್‌ 
[ಗಂಗಾಪೂರ ಜೈಪನುಮಾಸ್‌ ನಗರ. -: ಭಾಟರ ಓಣಿ ಮೂಲಕ ವಸಂತ ನಗರದಿಂದ ಹಳೆ ಅರಕೀರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು. — 
7] ಚ್ಟ 1 T0005 —f 


4. scpi8p-sdp-cmgry-others works Paget 02 5054- scsp {Addl (Fr) (2) 


3 
ನಾಗಕಾಣ ಪತಕ್ಷೇತ್ರ-31 
7 ಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕತ್ಪಳ್ಳೀ ಇವಾಡ ಎಸ್‌ ಫಾಲೋನಿಯ 'ಅರಿಬೇಡ್ಕರ ವೃತ್ತದಿಂದ 'ದ್ಯಾಮವ್ವೆ 120.00 ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್‌ 
ದೇವಸ್ತಾನದ ಪಾದಗಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅರೆ ಸೃಶಾನದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ: 
7 ಎಷ್ಟ Fe] 
ಧಾನ್‌ T 
ಒಟ್ಟು 0.00 
ನಡಗ 'ಮೌತಕ್ಷೇತ್ರ-33 
a ರನನ ಪರ್ಡ್‌ನಕ್ಸ ಪನ್ನ ಪಾತ ಎನನ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಪರ ನಸಕಸ್ತ ಹಾಗೂ 05 ಇರ್ಧಕ ಜಡ್‌ 
'ಚರಂಔ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ನರಗ ನರರ ನ್‌ ನಾರ್ಷ್‌ನನ ಪರಸ ಡಾ ಬನಾಂಗ'ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಸನ್‌ 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. 
7 ಇಷ್ಟ 0 
9 ವಭಾಗದ ಒಟ್ಟು 2320.00 
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'ಹಸ್ಯನಷನ ಸತ್‌ 
KE ತ್‌ವಡನಾ 
ಗಮುಶ್ಯೇಶಹಾತ್‌ ತಾಲೂಕಿನ 'ಇವಹಾಪ್ಪ ಹಾಗಾ ಡಪಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದೆ. ಎಸ್‌.ಟಿ ಘಮೋನಯಿಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಯೆ. 
ಮ ನ BEN H| 
y py FATS 
” ವಾ ಮಾಕ್ಟೇತೌ? | 
| ನ ಾಡಾಗಾವಿಗನ ASE | 
Sm ಸಾವನ ವಡವಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ನನನ್‌ ಸಧನ" ಮಗದ 
3” ನಪಂಸಷಾರ'ನಕ್ಲಿದ ನಾನ ಪರನ ತಸಾತಾಪಾತ ಕಾಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ 3305 If ಇವಸ'ಹಾಗನುಡೆ. 
7 ಬಿಟ್ಟು [4 
BE TET ny 
ರಾರಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ A PE 
ಪವರ ಪರನ ಸಾವರ ಪನ್ಪಾದ್‌ ಗರವನ ನರೊನಾಯ ಸ್ಥ ತಧಷದ್ದ K ——— 
Eade — J 
7 ಸ] ಘಾ KX) & ಸಾನ 
| ಮ KN i 
ಡೆ — | | ವ: EE 


fe ನನವ ಸತ್‌ 


ಹವಗ 
ಮಡ್‌ ಪನನಷ್ಠ ಪೌಗಡರ ಸಾವನ ನಡಾ ರ ಸುಧಾರಣೆ ಫಾಘನ F687 LETT 
'ಯಾರ್ಡ ನಂ. ರಲ್ಲಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿ ಎದುರು ಶ್ರೀ ಬುರುಡೆ ಮನೆಯಿಂದ ಡಾ: ಸೀತಿಮನಿ ದಮಾಖಾಸೆವಣಿಗೆ 
"ಯತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಿಷ್ಟೆ ಪಂಗಡದವರ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಸರೆ ———— 
] 5 
ESE] 
I mR 

3 ಧಾ ಟ್ಟು 
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208-39 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 5054-04-337-0-01-423 (ಯೋಜನೆ) 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ) 


23 
ಕಸಾ ಇವಗನಿಷ ಪಹ ಗ್‌ IT 
Wa 5 js ) 
ಮುಷ್ಣೇನಷಾಕ ಪತಕ್ಷತ 
— ಮ 
ಬಚ್ಚಾ § [XT 
ಕೇವ್‌ ನಷ್ಟ ನ್‌್‌ ೫ ಕ -— | 
I ಒಟ್ಟೂ ~~ 
| 7 ವಾಗೇವಾಡ ಲನ ತನಕ ಪನ್ಯದರ್ಸ್‌ ಗನ ಇನ್‌] 5 ಸ ನಗನವ್‌ 
ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ (ಇ ೦ಡೆಂಟ ನಂ. pe 
— ಮಾ — + 
ಒಟ್ಟು EXT 


ವಿಜಯಪುಕಾಮಾನ 7 ದುರ್ಗಮುರ್ಗ`ಕಮೊನಹಂದ ಸನಕ er RE 


ನಿರ್ಮಾಣ 
(3 ನಯವು ಪರಾ ಸಾರವಾಡ ಸ್ವವನ ಪನ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
3 ಬಿಟ್ಟಾ SE 
ನಜಯಪುರ್‌ಮ್ಟಾತ್‌ಸ WE ನಳ 
ಮಾ | ಯ 
px WN ON 
ನಾಗ ಪ್‌ ್‌ ~~ ಬಾ 
| 7 ಡಡ ತಮನ ತತ್ನೇವಾಡ ವರತ ವಗ್ಗ ನ ನನನ್‌ ಮುಖ್ಯ 20000 A ಇಷ] 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿ 
] F ಒಟ್ಟ £ 200.00 
ಇಂಡಿ. ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-32 ಸ 
ಮುಂದುವರೆ ಾಷಗಾರಿಗತಾ 
ila ಮೂನ ನತರಗಾರವ ಇನ್‌ ನವರ ಹನಾನ್‌ ನಷ ಪನಹಾಡ TOM Ho aSಗನತೆ- 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಸೆ: ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವದು. 
2%ಂಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಹಿರಸಂಗ ಎಸ್‌.ಜೆ 'ಕಾಪೋನಿಡೆಂದ ಮೊಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 50.00 [ಕಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 
3 ಉಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಯ್ಯಾರ್‌ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದೆ ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, 50.00 [ಕಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 
3 ಒಟ್ಟು 28008 I 
——— EN md 
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ಸಿ೦ಡೆಗಿ ಮತೆಕ್ಷೇತ-33 
ನಹವ ನತ್ತ ಸರವ ತಾಎಸಕನ' ಖೈನೂರ ಇನವಷುಕ್ತ್‌ ಮವ ರಸೆಯಿಂದ 3ರ ಕಲಸ ಮನಿದಿದೆ. 
(ಪರಿತಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ) ಓಣಿಗೆ ಒಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಬಾ 4000 
§ 'ನಧಾಗಡ ಒಟ್ಟು 33000 
Page2of2 5054-tsp (Pragati) 


2013-20ನೇ ಸಾಲಿಸೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337- 0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 
(ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ತ್‌ 
Far ಹಾಯ ಹದ ದು ಮ್‌ 
ಸ ಪ RE TS ; ಸಹಿ iS 
7 ಧ್‌ 7 ನು 3 
ಮುದವ ಮತ್‌ ತಾನ ದಷ್ಟ ] 
7 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕನೆ'ಚನನಧಾನಿ ಕಿರೋಳ ಸರೂರ ಪಾ ಇರಾನಹತ್ಸಸಸ ಕತ್ತೆ S000] SpE 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಇಐಂಡೆಂಟ ನೆಂ. 117530) ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
3 [= ಸ್‌ ತಾಲೂಕಿನ `ಢವಢಗ 'ಗ್ರಾಮಡ ಪಪಂ ಪನೂನಡುಕ್ನ ಸಸ ನ್ನ ಷತ್ತ್‌ರಾಡ 00 ರಸ ಮಜಿದ) 
'ನಿಮಾಃ ಮಾಡುವದು. 
3 ಮುಡ್ಗೇಪ ವ ಇಲಾ ಮುಣಜಗಿ ಗಾನದ ಪಾ ಇತೊನಯನ್ನ ಸಸ ಸಹ 30S ಸರ್‌ 
| ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
y / 
3 ಇಷ್ಟ —- 
| ನೇವರ ಸಷ ಪತ ನ್‌ TE NERS NEE 
7 ನನರ ಜತ್ಷಯಸಂವಗ ತಾಮಾಕನ ಕಡಾವಾಡ ನಸಸರ್‌ ಸ್ರಾವ ದ 20500 | ಡಾಂಬರತರಣ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಹಸಿ ಪ್ರಗತಿ. 
Ww TT) ದ್‌್‌ 
[ [Sಗನಾಡ ತ್‌್‌ fi GN 
1 ನಜಂಯಷುರ ಪಲ್ಲಿ ಬಸಪನ ಬಾಗವತ ಪರಾ ತಾಗ ಗ ಎ್‌S “T3000 | Gag 2555 
'ನಾಲೋನಿಯಿಂದ ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಿಮ 0.0೮ ರ೦ದ 5.00ರ ಪರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ. 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ದೆಸೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು 
ಯ es EE: ಮ Ei SS 
[T I ನಾ KUN 
| ವನ್ಯ ಮತತ - § SI | ಡ್ನ 
ಒಟ್ಟು Bd 
ನವಹನರಕ ಸ್ಟ | 
ರ್ಣ ಇನ. ಸರತ್ತ ಪನಕಷ್ಠ್ಣ ಪಾಗಡರ ನಾಗ ಪಾಸತ ಮಕಪೌಗ SRST TO TRE 
೩.೩ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
| ಬ 
3 ವಾರ್ಡ ಸರ35ರಕ್ತ ಪಂಕಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಬನಾಗ ವಾಸನ ಪಡ ಇನ ಆಸ್ಪ 0000 | TOTS 
| ಸ್ರಾಮುನಗರ ಅಂತರಿಕ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
3 ನಾರ್ಡ ಸರಲ ಕನಾರಪಾನಯ ಡಾ ಚಾರ ಪ್ರಮಾದ ಗ್ಯಾನ ನರಹರ T5 | OR 
[ಪಂಗಡದ ಜನಾಂಗ ವಾಸಿಸುವ ಹರಣಶಿಕಾರಿ ಕಾಲನಿಯ ಡಾ: ಬಾಂಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರೆಗೆ: ಆಂತರಿಕ 
ಸಿ: ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ವಾರ್ಡ ಸಂರಕ್ಷ ನಷಾತಡ ಮಹಾಡೇವಪ್ಪ ತಾವನ್ಯನನಾಡ ಪದ್‌ ಪಾಡ 35 
ಜನಾಂಗದವರು ವಾಸಿಸುವ ಸುಣಗಾರ ಓಣಿಯವರೆಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
7 | ಎಷ ET] } 
ನಾಗಾ ಪತ್‌ ಬ್ದ ಇ 
_ ಜು 4 8 
ಒಟ್ಟು [XT 
— RTT ಈ Es 
b-. bd kA i 
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ನ್‌್‌ 


Tia ತರಾ ನರಾ ಸನ್‌ ಪ್‌ನನ್ಲಗರಿದನೆ ಜನಾಂಗ ನನಸು ಈತತಪ್ಸ್‌ 005 TEN 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. 

3-ನರದಗ ನರರ ನದ ನಾ ಪನ್‌ನಸ್ಗ ಗರ ಬನ ಜನಾಂಗ ವಾಸಸುತ್ತಿರುವ ಸತತ್‌ ಸಸ OT) EERE 
ರಸ್ತೆ" ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. 

3 ಬಟ್ಟು T4005 

Tf 'ಪಘಾಸರ್‌ಎಟ್ಟ 140008 
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3054-04-337-1-10-423 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇಕರೆ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
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ದೆ ೧ಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೆಡ್ಡುವನ) 


ಸ ನಕರ ಸ್ಪಹರ ರಷ್ಟ ಡರ್‌ ಕಶೋನಿಯಲ್ಲಿ 


pe 


FIST 


ಇಡ ಪಸಾಷಾನ ಪರನ ಬ್ಯಾವಾಭ ಗುಮದೆ ರಜನ ಕಗ ಕಾಡು 'ಕಸ್ತೆ 3 T ವಸಮಗದೆದೆ. sl 
i | 
ಧಾ — 7 | 
KAT] [ ; 
= Can SRST — ಲ 
ನನರ ನನ್ನಯ ಸವನ ಡಾಗ್‌ಪಾಡ ಧನಸನ ಇಸ್‌ ಪವಾಡ ನಧಾಸಸಧಾ ಮಕ್ಷೀತ್ತ TT NS. 


[ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವಲಾಪೂರ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಸಿಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವದು, 


~~ ಪರಣತ ಆರ 


1 


ವ್‌ KE) 


—Sgahರ ಮತ 
scraped ರ್‌ ನರ ಗರ್ಲ 5 ಲ 
| ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನೆ ಖಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
| FR ಸವ ್‌ ಒಟ್ಟು Wi 384 ನಾ 7 
CNET IE ್‌ ಭ್‌ ಸಾ p TY 
SNR ಕಾವಾ ಹೆಗಾಡಹೂಳ ಸಮರ ಸ್‌ ಇರೊಔ ಕೂಡು ಪ್ರಸಾರಣೆ; —— “ನ ಮಾಗಿದದೆ. 
7 & A ಬಚ್ಚು ಬ್ರಹ KX] ರ್‌ 
ರ ಹತತ CRE 1 ಕ್‌ 
ನರನ ನಾನ ಕನನ ನಾವ ಎಸ್‌ಟಿ ಯೋನಿ ಇರ ಕಾಡ ಸ್ಸ್‌ ತರಾಠ'ನರ್ದಿಸುವದು. [7 ಇ ಫಗತಯ್ಸದೆ: 
KU ಇಟ್ಟ ್‌ gh 434 ESR 
pee) ಎ ಪಾಸ್ಟ್‌ a ೫ | 
Treen SER ಇಷ ಗಷರಕ್ನ ಪತಷ್ಠೆ ಪಂಗಡದ ನನನ್ಪಸ ಕಸ್ನನಿರ್ಮಾಣ cr 335 ವಸ ಘಗಿದಿದೆ. | 
ಟಿ K ಬಾ Kf 735 — 
[] 'ವಜಾಗೆದೆ ಒಃ - pT) 
t bd : L ಎ ) 
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ಉಪಯೋಜನೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


1347-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಗಿಡಿಜಪ 


ಸ K| 
| 
_ 
18 
ನ್‌್‌ 
| 
Ee] | 
FD: ಧನ ನನಾ ರಂಗವಸರ ಪನಶಷ್ಟೆ ಪಂಗಡೆ ನರ ತರ್ಥಿಕ ಬಡ್‌ ನ 
\ ನನಿಯಿಂದೆ ಗೊಳಸಂಗಿ ಕಿ.ಮಿ 2.60ರಿಂದೆ 4.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಮೊಾದಾವಮುನ್‌..... —- — IY ssl 
RN SRE ಜ್ಞಾ Ne \ Ci 
— ES — 
— ME (} | 
§ STE ನ್‌್‌ A 
ನನನ್‌ EER 
We 3 ಮ RS — 
ಒಟ್ಟು [XU 
ವಾ ಷಾತ § ಳೇ TF ರ್‌ ನ 
ESN ies ಜಿ ಮಾ 
, ನ್ಯ x RN HES ಮ 
ET FR SCE ERNE 
ERE ere oe 
ಒಟ್ಟು 
—ಂಡಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-33 
) 
——— ಷ್ಟ [ is 
T= ಸನ pI | 
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23-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-6-01-33 (ಯೋಬನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು - ವಿಶೇಷ! ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಯೋಜನೆ: ಅಡಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು (ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ - ಸಾಮಾನ್ಯ) 


2 
CEA ಕಾಷಗಾರಿಹ'ಪಸಹ § 
7 2 3 3 KE 
ನಜಯವರ ಅನೂಪ 
SN ವ SR 
! |ನಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕನ ಹಿಚ್ನಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಕ್ತ ಸ್ಪಾ ವವ 50.00 ಲಸ ಮುಗದಡ. 
ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 109315) 
2 ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ `ಬಬರೇತ್ವರ ಲಾನ್‌ ಸಾಪ ಸಸ] 16.58 0ನ ಮುಗಿದಿದೆ. 
(ಇಂಡೆಂ ನಂ. 105897) § 
g! 
2 |ಒಟ್ಟು 9658 
[ ಇಂಡ ತಾಲೂಕು PE 
ಹೊಸಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ia Ke 
7 ಇಂಡ ತಾರಾ ಚಪಷನಾ ನನನ ಇನ RRR ES TTT NES wa] 
ನಂ. 109092) 'ಬಾಕಿ ಪ್ರಗತಿ. 


250ರ "ಪಮಾಣ ಬರಡೂವ ಸಾ TI SE TOES ಕಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 109486) 


Fs ಇಂಡ "ನಲನ ಪಾಂ ನಾ CTS ET ee 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) 500 ಮೀಟರ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 
106431) 
BEN J 
3 40834 ji | 
| ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕು x 
IR ಕ ಸ್ಟ dh i 
1 ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಣಗಾಂನ ಸಡ್ಗ್‌ವಾಡ - ತರನಾಷ ಪಾಸ ರಕ್ಷೆ ST “TR ಕನ ಮುಗದಡ. 
0.60 ರಿಂದ 3.60 (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 105431) ಡಬ್ಯ್ಯೂವಿಂ ಎಂ ಕೆಲಸ 


ಪ್ರಗತಿ. 


2 [ವಿಜಂಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ" `ಸಿಂಡೆಗ ತಲ ಕ್ರಾಸ್‌ ಕಲಕೇರಿ ಅಸ್ಫಿ 8 ಗಂ ೬ಮಿ ಮಗಿನಡ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೇಕಿನಾಳ ಸಲಾದಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಸಿಂದಗಿ ಶಾಹಾಪೂರ' ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ ಬಾಕಿ ಕಿಲಸ ಪ್ರಗತಿ 
2.00 ರಿಂದ 5.00ರ ಪರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 105423) 


2 \ ಹ 
3 OST 
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'ಐ.ಬಾಣೇವಾಡಿ ಜಾಲೂಕು 


ಹೊಸಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


7 ವಾದ ವ ನವಾಗಾವಾದ ಪರಾನ್‌ ಪನಗೌಳಯಿಂದ ಇತತ ಕ್ಸ 8 ಎನ ಮಾಗಿದಿದೆ. 
ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು ಕಿಮೀ.5.00 ರಿಂದ 800 ರ ವರೆಗ (ಇಂಡೆಂಟ ಸೆಂ. 114485) " 


ಇ ನವನಹಪರ'ಜಿತ್ಲೆಯ ಬನಾಗ್‌ವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ನಜಯಪುರ ET 737 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಸಾಸನೂರ ಬಳಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 64.60 ರಿಂದ 65875 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ! 


L ir (oro 6105473) \ 
3 ನ್ನು A 

'ಮುಡ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕು IW 

j ಹನಸಾ ಇಮಗಾರಿಗವು i 


RE tl 
7 ಡ್ಗಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಇನ ಸವಗರ ಇಷಾ ದೇವೂರ ರಸ್ತೆ 8ಮಿ 200 74155 [ಕಲನ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ರಿಂದ 10.03ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 106800} 


7 ನನಹಷಕ ಸಕ್ಷಯ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಫಾ ಹಾಸಕ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ₹0.00 ಹಸ ಕಲನ 'ಪ್ರಗತಿ. 
ಲೋಧಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಪ್ರೋಜ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ 


ಸಲ. 106752) 
ನನರ ಕತ್ತೆಯ ಮಾರನ ಸಾರೂ ಕೊಡಗಾನೂರ ಗ್ರಾಪಾವ ವಡ್ಡರ ಓಣಿ 16.87 (ಕಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟಿ ಸಂ. 106754) 
EC pT 


7 |ನೆಧಾಗದ ೬ನ್ನು 37 
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2೫ರ-2ಗಿನೇ ಸಾಖಿವ ಸಕ್ಳ ಕೀಷೀಣೆ 5054 OTIS ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಜ್ತೆಗಳು - ವಿಶೇಷ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಯೆಖಬನೆ 
ಮರಿಪಿಷ್ಟ ದಾಡಿ: ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಹ್‌.ಡಿ.ಪಿ-ಎಸ್‌ಹಿ.ಪಿ) ಅಡಿಯ ಕಾಮಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


k ಇ] 
29 (ಡೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
3ರ] ಸ ಸಮಾನಾ ಅಂದಾ ಪಾ್ಸ Ee 
7 MEST 3 FT 
| ಬ . 
i ಹೊಸ ಾಮೆಗಾನಿಗಳಾ iF 
7 |ನವಯವರ ಪಕ್ಷಹ್‌ ಬಬಲೇಶ್ವರೆ ತಾಲೂತನ `ಧಾನ್ಕಳ'ಗ್ರಾನದ ಎಸ ಇಷಾಹ ಕಸ್ಟ 735 ಕರ 
ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಿಕೋಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿಯಿಂದ ಎಸ್‌ಸಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ಸಂ. 1097 
F | 
2 TT 
MS ನ್‌ ನಂದಿ ನಾಮೂಪ 7] 
ಮ 
DN TA 5 ಇಂಡಿ`ಮಾಂದ ಹೂಸಮೆನಿಹಟ್ಟಿ ರಸ್‌ ಸಾಧಾರಣ ನಾಡಾ 100.00 7 
109439) ಮುಗದಿದೆ 
koa wR ಸಷ್ಣ್‌ವಾಡ ಇಸ ನನಾದ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಪಗ El pr | 
ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಲಡೆಂಟ ನಂ. 104855) ಮುಗಿದಿದೆ. 
3 (ಇಂಡಿ ಕಾಲನ ಸತವಗಾರವ ಸನ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ 'ನಹಾನಹಾದ 4035 EF 
ಹಿರೇಬೇವನೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 109504) ಮುಗಿದಿದೆ. 
4 Rod SRT Wa ನಾನ್‌ 370ರ Ro [53 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತ ಹಾಗೂ ಚರೆಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡ೦ಟ ನಂ. 109410} ಮುಗಿದಿದೆ. 
5 [ಇಂಡಿ ತಾಲೂ`ಮುಂಡನಾನ ಇಫ್‌ ಇಂವಾ ಫಾಕ್ಸ್‌ TAN ನರವ [EN mua 
ಮುಗಿದಿದೆ; 
ನ್‌ FET] Kai 
ಸಿಂದಗಿ ಹಾಲೂ jj | 
Rr ಇ ಮ RR 
i Joon ಕರನ ಪಾನಗಸಾಕ ಹಿಕ್ಕಸೆಗುತ್ತಿ ಬಾಗ ನ್ನಾಧ್ಯ ಗ್ರಾಪಸ ಕಸ್ಟ [OTC 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 107142) ಮುಗಿದಿದೆ. 
2 [ನಿಜಯಪುರೆಜಿತ್ನಯ ಸರನೆ ಲಾನ್‌ ಡಕ ರಸೆಮಂಡಸದ್ರಾಷಾಕ [CT wu 73 
'ಕಾಂಡಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು (ಇ೦ಡೆಂಟಿ ನಂ. 107099) ಮುಗಿದಿದೆ. 
- —— 
ERY ರಾ 26637 
'ಬಬಾಗೇವಾಡಿ ಕಾಮಾ 1 
8 ಹೊಸೆ ಸಾಮಗಾರಿಗ 
1 ನಸವನವಾಗನಾ ನ ನಾ ಪಾನ ಇಸ್ದಾರಪೊರ ತಡಾ ಅನವ್ಯ 10553 Kor 
ಪಡಿಸುವದು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು, (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. ಮುಗಿದಿದೆ. 
109985) 
ಲ R 
2 'ಬಸಪನಬಾಗೇವಾಡ `ಸಾಲ ಗ ನರವ ಮತ್ತೆ ತಾಂಡಾ `ಫಾಡ್‌3್ವ್‌ B67 ಎಸ 
ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ ನೆಂ. 108811) ಮುಗಿದಿದೆ. 
7 TES 
t ವ 
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F 3 18 
'ಹಾಡ್ಯಪಷಾ್‌ ಇಂ p>” 
ಹವಮಾನ | 
7 ಹನ್ನಾ ಪವನ ತರ್‌" ದಿಂದ ದಾಷನಷ್ಸ್‌ ಎಸ್‌ Pe EE TN 
[ತೊಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. ಮುಗಿದಿದೆ. 
5 'ಹಾತ್ಠಾವಾ್‌ ಪರ್‌ ಹನಸುಂದ ಫಾ ಹಷಹಳ್ಲಿ"ಬರುವ ತನಾ 836 ಕಸೆ 
ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಅಮರಗೋಳ ಪಜಾ. ಕಾಲೋನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಮುಗಿದಿದೆ. 
ವದನ ಸನ ಮ್ಯಾನ್‌ ಪರಾನ್‌ ಸವಾ TATE 
[ಗಿಡಿಸೋಮವಾಳ-ಕೊಡಗಾನೂರೆ-ಗುಂಡಕನಾಳ- ಸಾಲವಾಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 1.00 ರಿಂದ ಮುಗಿದಿದೆ 
50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟಿ ಫಂ. 106805) ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ 
ಸೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ. 
Tt 


3 


3 |ನದಯಹರೆ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು 


Pa್ರಾ2 ೦2 


2 eaenshers WOKS 


5054- sರೆಂ-SCP (F5) 


2019-20ನೇ ಸಾಫಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-01-136 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ 


ಮತ್ನು ಇತರಿ ರಸಗಳು - ವಿಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 


ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಅಡಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


28% (ಮೂಕ್ಷೆಗಳಲ 
ಸಸ ಸ್‌ ಷಾಹ್‌ ರಾ ಇನಾಮ್‌ pp ಸಾ 
) ನಿದ್‌ ರ್‌ ಸಾ ಸಾ EE [SR 
ನನಾ BE 
r p ಹೊಸ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು ರ್‌ y 
ಪವರದ ವಾರ್ಡ ಫಾರ ತೆ್‌ವರ್‌ ಟಿಸಿ ತನನ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಷುತಮುರದ್‌ 8 ENC ST ಇಮಗಿದಿಕೆ. 
ಕ 
ಗ 3 EY 
ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕು 
ತ್ನು ಹಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಗ್‌ 
ನಡ ತಈಲೂಕಿನ ಹಡನೊರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್‌ ಸಲ್ಲಾಣದಿಂದ ನ್‌ ನಲೋನವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 200 ಸಸ ಕಲಸ 
3 |ao8 ಧನ ಇಡಡಣ ಸೊತ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ ೪7ರ ಕಂಡ 1ರ ಹಾಗೂ 410 ಕಂಡೆ 3.10ರ 4645 ವಿಸ'ಮೆಗಿದಿದ. 
™ ನ್‌್‌ 
IW ಬಷ್ಟಾ | | 
t RT — 
L Ne ಸ ಗ 
ಹಾಸ ಕಾಮಾಾನಿಗಳು 
Td ಇನಸನ ವ್ಯಾತೋಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ತರ ಗಪಷ್ಯಾತ ಗಾನದ ಪರಿಜನ ಇರಂ೫: 823 ಪಫಗES”| 
ನಹ ಕ್ಷಯ ನಪ ತಾಲೂ ಡೇವರೆ ಒಪ್ಪರಗಿ ಸಣ್ಯನದಕ್ತ ಹಸನ ವೈತ್ಯದಿಂದೆ| ೨ ್‌ಗದದ 
ತ ಕ T TEM 
ವ ಸಲ m 
_— tl 
'ಯೊಸ ಕಲಮಗಾರಿಗಳು | 
ನಸದಸವಾಗವಾಕ ತಾಲೂಕ ವ್ಯಾಲಿಹಾಳ ನನು ಗರಜ ಕೇರಿ ಫಸಸು ರಸ್ತ ಥು kl ESAS 
L-S ವನೂ ಸವಗ ಗ್ರಾಮದ ಸಕಿಷ್ಟೆ ಪಂಗಡ ಇತಾನಗೆನಾಗೂರ idk ಸ್ಸನ್‌ 
DE ನ್‌ ಸ್ಟ AT | 
EN ಹ 2 ಸ sl 
3 "ಹಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಘಃ 


7 ನನದ್ಧದಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ 


ಹಡ್‌ವಹಾನ ಪದ್ಧಣದೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಧಗ ನಾಲತವಾಡ ಪಟ್ಟಣದ 


5 ಸವಯ ನನ್ಗ ಮಡಾವಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತನಸವಾಡ ರ ಇಾರಾನಯಲ್ಲಿ ಸನ 500 

"ನನದರ ನನ್ನಯ ಮಾತ್ತೇಭಿಹಾಳ ಮಾ ಪಾಡಗಾನೂರೆ- ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾತೋನಿಯೆಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ 1370 ನಸ'ಪ್ರೆಗತಿಯ 
pe TOS ] 

ರ5ನನಹಹರ ನಿಧಾಗ ಒಟ್ಟು ಇ | 736 iW 
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5054- sdp-TSP (Fr) 


19-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ 3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭುವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ (ಯೋಜನೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ 


—2 Fu [Ee 
2 ದಾಮ 


p 
f 


ವಜಾಷೂರ ಘಷ್‌ವಧಣ j 


ಹಸ ನಾಕ ————— 
[7 ನಣಂಯನಿರ ಪಮ ತಡನಾರ ಹಾನ್‌ ರೇತ್ವೆ ಸ್ಥೇಶನಲ್ತ STO ERR TOE REE | 
[ಹಾಗೂ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ  ಹೆದ್ಬಾರಿ-50 ರಿಂದ ವಓಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಪಂಜ ಮುಖಾಂತರ | 
ಬುರಣಾಪೂರ ಮಧಭಾವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 52ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 9.84 ರಿಂದ 140ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣಿ. | 
| Josey | 
[3 ನಜಡಯಮರೆ ನಮ್‌ ರಾ ಕಾರ ಸರವ ಸ್‌ ಬವಶೌಷ್ಠ್ಟರ ಗಡ ನರ ಪ್ಯಾ 


ತೊದಲಜಾಗಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮಿ 2165 ರಿಂದ 25.60ರ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸು ಣೆ. (105902) 


ಕಾರಕ ನಾ RTI ON OTT ಸುಧಾರಣ 


Tia Wi 
NCC KN ಸ್‌ ರಾಲ್‌ No 
ಹೊಸಪ FLERE ಟಾ ನ pe | 
Tos So ವಾ ಡನ ನಡಗ EST STE Aas i 


ಸುಧಾರಣೆ. 
IKE SSR aad ಕನ್ನೂರ ಕಂಡ FB 00 SO ಧಾರಡ AES RE 
7 ನಂರ ತಾಗ ಪನ ನಧನ ಇರ ಕೋರಳ್ಳ್‌' ಸಹ ಕಂಡರ ತ್ನ gE: 3373 is ohnd 
ಸಸುಭಾರಣಿ. 


|ಸಿಂಡಗಿ ಉಪ'ನಧಾಗ K [ ್ಠ್‌ವ K 


ಹೊಸ ಕಾಮೆಗಾರಗಘ ಜ್ಯ 
YT RSE NERS ಪನನಿನಹ್ಳ್‌ 'ಸಧಾತಿಷ್‌ ರ್ರ್‌ ಸುಧಾ ವ್ಹಾಯಾ ನಗ್‌ FTO STO STI 
ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
|ನನನಡಪಕ ನನ್ನಯ ರಗ ನ ನಾಡ ಕ್ರಾಸ್‌ ಕಲಕೇರಿ ಆಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಂದ್‌ ಬಣ ಸರಾ TE ಬನದ 


ಯಂದ ಸಿಂದಗಿ ಶಾಹಾಪೂರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 0.00 ರಿಂದ 2.0೪ರ ವರೆಗೆ ಸುದಾರಣೆ 


- 


4 ವಾ್‌ ಜು ಮ 
2 ಒಟ್ಟ 35123 | 
[ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ`ಉಷ ವಧಾಗ iN | 
ಹೊಸಪ 
* ವಿಜಯನುರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡ ಸಾಲ ಡೆನ್‌ನಾರ ಇಂಗಳೇಶ್ನೆರೆ ಅರಳಿಚಂದ ಕರಧನಟನಾಳ ರಸ್ತ WET oe RNS 
ಕಿಮೀ 1.30 ರಂದ 14.30 ವರೆಗೆ ಶಸ್ಥೆ ಅವಿವ್ವದ್ದಿ ಪಡಿಸುವದು ಹಾಗೊ ಸಿ. ಸಿಲ್ಗಿಸುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 


108815) 


ತಾಲೂಕಿನ ವಿಜಾಪೊರ ಉತ್ಸವ ಇಂಗಫೇಶ್ಠರ ನಂಡವಾರ ಸನಕ KE ವಸ ಮನನ” 
ಸ್ತ ಕೆಮೀ 6400 ರಿಂದ 64.60 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅವಿವೈದ್ದಿ ಪಡಿಸುಪಡು ಹಾಗೂ 
ಸಿ.ಡ.ನಿರ್ಲಿಸುವದು. (ಸಂಡೆಂಟ ನೆಂ. 105320) 


ನ AS TE SS 


4. sop-ksp-sdo-cimgry-otheis works Pago 1082 3054- omgry Plan iresh (Fr) 


- 


ಮಾಷ್ಯಾವವ ಇಷ ವಧಾಗೆ 
"ಹೊಳ ಾಮೆಗಾರಿಗಳು 


7ಹುಡ್ಣೂದಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಇವನವಾಷ್ಪ ಹೊಂಕಮಹು ರಸ್ತೆ $.ಮಿ ತಕನತ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ FE) ಕಲಸ ಮೆಗಿದೆದೆ. 
'ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 111863} 
5 ನನಾಔಷುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಹದ್ಧೇಭಿಹಾಳ 'ತಾಲೂಕಿನೆ ಇಸನಪಾಡ್‌ನಂನನಾರತೇರಾಮೊರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 200 53,84 ಇವ ಪಾಸಶರೆ. 


ಲದ 2.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 106804) 


ಬಗ 23184 
ಫಢಾಗದ ಒಟ್ಟು 173267 


13 


Pಂge2ರ್‌2 3054- omgry Plan fresh (Fr} 


ina cAmnnnt-nthers WOKS. 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054- 3 101-3-02-332 (ಯೋಜನೆ) ಪ್ರಮುಖ ಚಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು. 
(ಹೊಸ ಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2) 
ಧೋಬಿ ಮೆತ್ತು ಒಬಸಾಡಖಾಟೆ ವಿಜಯಮರೆ ವಿಧಾಗ ಏಜಯಹಿರ 23- 
ತ ಕ ಇಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು § ತಯಾ ಮೊತ್ತೆ : ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ 
ಸಂ. 
"1 k ಯಿ CRS S Ww 
| ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ ನ ' 
2018-19 ನೇ ಸಾಲೆನ 0503-20102 -132 ಮೋನು ಪ ಪ್ರಮುಖ : ಜಿಲ್ಲಾ ಶ್ತ ಲ 
ನ Rp 
ಪಚಕ ಹಗ ಮಾಕ್ಷೀತ್ರ-] - 
ಬಬಂಸೇವಾಡಿ ಮತಕ್ಷೇಕ-28 3 
 ವಿರೇಷ್ಟರ ಮಾಕ್ಷೀತ್ರ-29 
V ‘Sinbiod axis wosAd wd ಗರ ಆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ತಮಿ "oo 'ಖನಯದೆ ಕಲನ 
KE] ಅೆಡ್ಣಸ ನ್‌ ಸಮರ್‌ (ಅಮುಖಿ (ಇಂಡೆಟ ಬೆ lec ಫ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
i ಒಬ್ಸು | 


2 `'ನಂಡಿ ಅನಿಲೂತಿನೆ ನಿದ ಶಿರಲಲ್ವಿಡ 


ನಾಗೆರಾನ ಮಾಸ್ಟೇತ್ರ-31 


ಸಡಗೂಗಿ ರ್ರಿ ತವಾ 500 ರಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಸರುವ ” Wold 


ಮಾಗಾ. ಉರನಾ ಆಫ) (ಉಂಡೆ ನಂ, 054) 


aN EACTNGSD rd eo ನ 


 ಅಟಟೆಯ ಸಂತಸ 
ಕಲಸ ್ರಹಿಯಲ್ಲದೆ. 


6 ad 
ಕಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. " 


